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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 171 

29 Σεπτεμβρίου 2010 


ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3885 

Κύρωση των Συμβάσεων που αφορούν το μέλλον των 
«Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.» και τα προγράμματα 
των υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

Άρθρο Μόνο 

Α.1. Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόμου τα παρατι¬ 
θέμενα υπό στοιχείο Β' σχέδια συμβάσεων οι οποίες 
κρίνονται και χαρακτηρίζονται επωφελείς και συμφέ- 
ρουσες για το Ελληνικό Δημόσιο. 

2. Παρέχεται στους Υπουργούς Οικονομικών και Εθνι¬ 
κής Άμυνας η πληρεξουσιότητα, εντολή και εξουσιοδό¬ 
τηση να υπογράψουν την παρατιθέμενη υπό στοιχείο Β' 
Εκτελεστική Συμφωνία και τις εμπεριεχόμενες σε αυτήν 
συμβάσεις των Προγραμμάτων Κατασκευής Υποβρυχίων 
«Αρχιμήδης» και «Ποσειδών II» και κάθε άλλο συναφές 
έγγραφο ή τροποποίηση των παραπάνω συμβάσεων, ως 
εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου και σε εκτέλεση 
του παρόντος νόμου. 

3. Μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου τίθενται σε 
ισχύ η Εκτελεστική Συμφωνία και οι εμπεριεχόμενες σε 
αυτήν συμβάσεις σύμφωνα με τα εκεί προβλεπόμενα. 


4. Στις συμβάσεις που κυρώνονται με τον παρόντα 
νόμο περιλαμβάνονται και όλα τα συνημμένα σε αυτές 
κείμενα (ιδίως πρωτόκολλα και δηλώσεις), καθώς και τα 
εμπιστευτικά τεχνικά παραρτήματα στα οποία γίνεται 
μνεία και τα οποία έχουν μονογραφηθεί από το ΓΕΝ στο 
οποίο και φυλάσσονται τα σχετικά πρωτότυπα κείμενά 
τους. Οι συμβάσεις και τα συνοδευτικά κείμενα παρατί¬ 
θενται αφ’ ενός μεν στην ελληνική αφ’ ετέρου δε στην 
αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφοράς κατισχύει το 
κείμενο στην ελληνική γλώσσα. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας ρυθ¬ 
μίζονται τα σχετικά με τη διεξαγωγή εν πλω δοκιμών 
των υπό ναυπήγηση υποβρυχίων ή πλοίων επιφάνειας 
του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και κάθε άλλο συναφές 
ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικού 
με την εκτέλεση των παρατιθέμενων υπό στοιχείο Β' 
συμβάσεων που ανήκει στην κανονιστική αρμοδιότητα 
της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

6. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου υπερισχύουν κάθε 
άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου. Για ό,τι δεν 
ρυθμίζεται ειδικά στις κυρούμενες συμβάσεις εφαρμό¬ 
ζεται συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

7. Ο νόμος αυτός αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Β. Σχέδια συμβάσεων στην ελληνική και στη συνέχεια 
στην αγγλική γλώσσα: 
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 


Μεταξύ: 

Της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής «ΕΔ»), νομίμως εκπροσωπούμενης από τον 
Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας, 

και 

της «Α.Ε. Ελληνικά Ναυπηγεία.» (εφεξής «ΕΝΑΕ»), 
και 

της «ΗολνεΙδίδίνοτΕε Οευίδοΐιε ν/ει-ίΐ ΟιπύΗ» (εφεξής «ΗΟλΥ»), 
και 

της Αύα ϋΐιαύΐ ΜΑΚ. ΕΕΟ (εφεξής ΑΔΟΜ’ 1 ), 
και 

της ΤΙιχδδεηΚτυρρ Μαΐ'ίυε δχδίειηδ ΑΟ (εφεξής “ΤΚΜ8"), 

(εφεξής από κοινού «τα Συμβαλλόμενα Μέρη της ΕΣ») 


Προοίμιο: 

ΑΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ η ΕΔ το έτος 1998 αποφάσισε την προμήθεια 3 
(με δικαίωμα προαίρεσης για 1 επιπλέον) καινούριων υποβρυχίων σχεδίασης της 
Ηϋ\ν τύπου 214 («Πρόγραμμα Αρχιμήδης»). Για το σκοπό αυτό υπογράφθηκε η 
Σύμβαση 012Β/00 μεταξύ της ΕΝΑΕ και της ΕΔ -ενεργούσα εν προκειμένω δια του 
Υπουργείου Εθνικής Αμυνας/Γ ενική Διεύθυνση Εξοπλισμών, εν συνεχεία 
μετονομασθείσα σε Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών 
(εφεξής αποκαλούμενη «ΓΔΑΕΕ») - δυνάμει της οποίας η ΕΝΑΕ ανέλαβε τη 
συνολική διαχείριση και εκτέλεση του Προγράμματος Αρχιμήδης. Το πρώτο 
υποβρύχιο του Προγράμματος επρύκειτο να κατασκευαστεί στις εγκαταστάσεις της 
Ηϋ\ν στο Κίελο της Γερμανίας, σύμφωνα επίσης με τα προβλεπόμενα στη συναφή 
Σύμβαση Υ 2341 μεταξύ της ΕΝΑΕ και της Ηϋ\ν (από κοινού επίσης με την 
ΡεποδΙαβΙ ΑΟ —πρώην ΜΑΝ Ρειτοείοοί ΑΟ-, η ΗΟ\ν και η Ρεποδίεεί ΑΟ 
αποκαλούμενεο εφεξής «η Κοινοπραξία»). 1 α υπόλοιπα τρία υποβρύχια του 
Προγράμματος επρόκειτο να κατασκευαστούν στις εγκαταστάσεις της ΕΝΑΕ στο 
Σκαραμαγκά, στην Ελλάδα, βάσει του συνόλου υλικών και σχετικών υπηρεσιών που 
θα παραδίδονταν και παρέχονταν από την Ηϋ\ν σύμφωνα επίσης με τα 
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προβλεπόμενα στη συναφή Σύμβαση Υ 2342 μεταξύ της ΕΝΑΕ και της 
Κοινοπραξίας (οι ανωτέρω Συμβάσεις 012Β/00, Υ 2341 και Υ 2342 εφεξής 
αποκαλούμενες από κοινού οι «Συμβάσεις Υ/Β 214»). Επιπλέον, αναφορικά με το 
Πρόγραμμα Αρχιμήδης υπεγράφη μεταξύ της ΓΔΑΕΕ και της Κοινοπραξίας η υπ’ 
αριθ. 8/2000 Σύμβαση Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (εφεξής αποκαλούμενη «η 
Σύμβαση ΑΩ Υ/Β 214»), 

ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ η ΕΔ αποφάσισε το έτος 2002 τον 
εκσυγχρονισμό και επισκευή τριών μεταχειρισμένων υποβρυχίων του Πολεμικού 
Ναυτικού σχεδίασης και κατασκευής της Ηϋ\ν τύπου 209 («Πρόγραμμα Ποσειδών 
II»), Για το σκοπό αυτό υπογράφθηκε η Σύμβαση 021Β/02 μεταξύ της ΕΝΑΕ και της 
ΓΔΑΕΕ, δυνάμει της οποίας η ΕΝΑΕ ανέλαβε τη συνολική διαχείριση και εκτέλεση 
του Προγράμματος, το οποίο επρόκειτο να υλοποιηθεί βάσει του συνόλου υλικών και 
σχετικών υπηρεσιών που θα παραδίδονταν και παρέχονταν από την Η ΟΥ/ σύμφωνα 
επίσης με τα προβλεπόμενα στη συναφή Σύμβαση 3411 μεταξύ της ΕΝΑΕ και της 
Κοινοπραξίας (οι ανωτέρω Συμβάσεις 021 Β/02 και 3411 εφεξής από κοινού 
αποκαλούμενες οι «Συμβάσεις Υ/Β 209»). Επιπλέον, αναφορικά με το Πρόγραμμα 
Ποσειδών II υπεγράφη μεταξύ της ΓΔΑΕΕ και της Κοινοπραξίας η υπ’ αριθ. 13/2002 
Σύμβαση Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (εφεξής αποκαλούμενη «η Σύμβαση ΑΩ 
Υ/Β 209»), 

ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ η ΕΝΑΕ και η Κοινοπραξία κατήγγειλαν όλες 
τις Συμβάσεις Υ/Β 214 και Υ/Β 209 κοινοποιώντας σχετικές δηλώσεις καταγγελίας 
στη ΓΔΑΕΕ στις 21 Σεπτεμβρίου 2009 για τους λόγους που εκτίθενται εκεί. 

ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ η ΕΔ αρνήθηκε την εγκυρότητα της παραπάνω 
καταγγελίας των Συμβάσεων Υ/Β 214 και Υ/Β 209 δια της από 28/9/2010 επιστολής 
της ΓΔΑΕΕ. 

ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ η ΕΝΑΕ και η Κοινοπραξία κίνησαν στις 5 
Νοεμβρίου 2009 διαδικασίες διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου υπό 
τους αριθμούς αναφοράς υποθέσειον ΙΟΟ 16721/ΟΖ και 16722/ΟΖ αιτούμενες την 
κατάγνωση των συνεπειών που επέρχονται κατά της ΕΔ σύμφωνα με τους σχετικούς 
όρους των Συμβάσεων Υ/Β 214 και Υ/Β 209. αντίστοιχα. 

ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ δυνάμει της Συμφωνίας Πλαίσιο της I 8 Μαρτίου 
2010 (εφεξής αποκαλούμενη «η Συμφωνία Πλαίσιο») η ΕΔ. η ΕΝΑΕ και η Ηϋ\ν 
συμφώνησαν να διευθετήσουν τις διαφορές τους εκ της καταγγελίας των Συμβάσεων 
Υ/Β 214 και Υ/Β 209 καθώς και οιαδήποτε και όλα τα εκκρεμή ζητήματα σε σχέση 
με τις εν λόγω Συμβάσεις, σύμφωνα με το πλαίσιο και τις διαδικασίες που τίθενται 
στη Συμφωνία Πλαίσιο. 

Κατά συνέπεια τώρα τα Συμβαλλόμενα Μέρη της ΕΣ προς το σκοπό της εκτέλεσης 
της Συμφωνίας Πλαίσιο δηλώνουν, συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται. 
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στο βαθμό που ρητώς κατά την παρούσα Συμφωνία ισχύει και καταλαμβάνει καθένα 
από τα Συμβαλλόμενα Μέρη της ΕΣ, ως ακολούθως: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ 


1. Η ΕΔ, η ΕΝΑΕ και η ΗϋV/ διευθετούν δια της παρούσας συναινετικά τις 
διαφορές τους σε σχέση με την καταγγελία των Συμβάσεων Υ/Β 214 και Υ/Β 209 που 
εκκρεμούν ενώπιον της διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου καθώς 
και όλα και οιαδήποτε εκκρεμή ζητήματα που σχετίζονται με τις εν λόγω Συμβάσεις 
υπό τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα. 

2. Η εκτέλεση του Προγράμματος Αρχιμήδης θα διέπεται εφεξής αποκλειστικά 
από τη Σύμβαση 012Β/00 μεταξύ της ΕΔ και της ΕΝΑΕ, όπως αυτή παρατίθεται στο 
Κεφάλαιο Β της παρούσας, η οποία υπερισχύει και αντικαθιστά όλες και οιεσδήποτε 
προηγούμενες συμφωνίες ή τροποποιήσεις καθώς και όλες και οιεσδήποτε επιστολές, 
μνημόνια ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα οποιοσδήποτε τύπου ή είδους που 
συνήφθησαν, υπογράφηκαν ή τέθηκαν σε ισχύ πριν την Ημερομηνία Ενεργοποίησης 
της Συμφωνίας αυτής, όπως ορίζεται στον όρο 7 του Κεφαλαίου Ρ της παρούσας 
(εφεξής αποκαλούμενη «ΗΒΕΣ» ή «ΕΩΟΑ»), αναφορικά με το Πρόγραμμα 
Αρχιμήδης. 

3. Η εκτέλεση του Προγράμματος Γίοσειδών 11 θα διέπεται εφεξής αποκλειστικά 
από τη Σύμβαση 02 1Β/02 μεταξύ της ΕΔ και της ΕΝΑΕ, όπως αυτή παρατίθεται στο 
Κεφάλαιο Ο της παρούσας, η οποία υπερισχύει και αντικαθιστά όλες και οιεσδήποτε 
προηγούμενες συμφοινίες ή τροποποιήσεις καθώς και όλες και οιεσδήποτε επιστολές, 
μνημόνια ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα οποιοσδήποτε τύπου ή είδους που 
συνήφθησαν, υπογράφηκαν ή τέθηκαν σε ισχύ πριν την ΕΩΟΑ αναφορικά με το 
Πρόγραμμα Ποσειδών II. 

4. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας Παραίτησης που 
παρατίθεται παρακάτω στο Κεφάλαιο Ο της παρούσας, η ΕΔ, η ΕΝΑΕ και η ΠΩλΥ, 
καθεμιά ξεχωριστά (η ΗΟ\Υ ενεργούσα επίσης ως πληρεξούσια της Ρειτοδίααΐ ΑΟ 
επί τη βάσει του από 17 Σεπτεμβρίου ■ 2009 Πληρεξουσίου το οποίο δεν έχει 
ανακληθεί και όπιυς τούτο επιβεβαιώθηκε με την από 19 Απριλίου 2010 επιστολή), 
παραιτούνται» απεκδύονται και αποξενώνονται, με ισχύ από την ΕϋΟΑ, όλιον των 
αξιώσεων, δικαιωμάτων, διεκδικήσεων, εξόδων, δαπανών (συμπεριλαμβανομένων 
των αμοιβών δικηγόρων) οποιοσδήποτε φύσεως, χαρακτήρα και περιγραφής, είτε εκ 
συμβάσεως είτε εκ του νόμου, που προέκυψαν ή μπορεί να έχουν προκόψει εναντίον 
αλλήλων σύμφωνα με οποιουσδήποτε νόμους ή όρους των Συμβάσεων Υ/Β 214, των 
Συμβάσεων Υ/Β 209. της Σύμβασης ΑΩ Υ/Β 214 και της Σύμβασης ΑΩ Υ/Β 209, 
πριν την ΕϋΟΑ. αναφορικά με αμφότερα τα Προγράμματα Αρχιμήδης και Ποσειδών 
Π. 
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5. Η ΕΔ, η ΕΝΑΕ και η ΗΟ\ν (ενεργούσα ατομικά και ως πληρεξούσια της 
Ρβιτοδίεαΐ ΑΟ) θα καταργήσουν συναινετικά αμέσως μετά το Κλείσιμο (01ο$ϊη§), 
όπως αυτό ορίζεται στον όρο 3 του Κεφαλαίου Ρ της παρούσας, τις διαιτητικές 
διαδικασίες που εκκρεμούν ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του 
Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου αναφορικά με την καταγγελία των Συμβάσεων 
Υ/Β 214 και Υ/Β 209 (Υποθέσεις ΙΟΟ υπ'αριθ. 16721 02 & 16722/ΟΖ). Για το 
σκοπό αυτό η ΕΔ, η ΕΝΑΕ και η Ηϋ\ν (ενεργούσα ατομικά και ως πληρεξούσια της 
Ρειτοδί&εΐ ΑΟ) θα υποβάλουν κατά την ΕΩΟΑ κοινό αίτημα στο Διεθνές Εμπορικό 
Επιμελητήριο σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα Α του 
παρόντος Κεφαλαίου και θα προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
προκειμένου η παρούσα Συμφωνία να αποκτήσει την τυπική ισχύ συναινετικής 
διαιτητικής απόφασης (ειναιτί 6γ οοηδεηί) σύμφωνα με το άρθρο 26 των Κανόνων 
Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. 

6. Η ΕΔ, η ΕΝΑΕ και η ΗΩ\ν δηλώνουν η μία προς την άλλη ότι πέραν των 
προαναφερόμενων νομικών ενεργειών, τις οποίες διευθετούν δια της παρούσας 
Συμφωνίας, δεν έχουν καταθέσει ούτε καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο υποβάλει 
οποιαδήποτε άλλη αξίωση, αγωγή, αίτηση, ανταγωγή ή οποιοδήποτε άλλο ένδικο 
βοήθημα εναντίον οποιοσδήποτε εκ των άλλων σε σχέση με τις Συμβάσεις Υ/Β 214, 
τις Συμβάσεις Υ/Β 209, τη Σύμβαση ΑΩ Υ/Β 214 και τη Σύμβαση ΑΩ Υ/Β 209. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 


ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 012Β/00 
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Λαμβανομένου υπόψη ότι, 


ΠΡΟΟΙΜΙΟ 


Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, Αθήνα, Ελλάδα (εφεξής 
καλούμενο «ο Αγοραστής»), επιθυμεί να προμηθευτεί τέσσερα (4) Υποβρύχια τύπου 
214 (εφεξής καλούμενα Υποβρύχια 1, 2, 3 και 4), με τα παρελκόμενά τους, σε 
κατάσταση "ΑΜΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ", καθώς και την παροχή των απαραίτητων 
υπηρεσιών, εφεξής καλούμενα συνολικά «το Πρόγραμμα». 

Τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. στο Σκαραμαγκά, Ελλάδα, εφεξής καλούμενα «ο 
Ανάδοχος», αποδέχονται τη συνολική διαχείριση και εκτέλεση του Προγράμματος. 


Αμφότερες, οι εταιρίες ΡεπΌδΙεε! ΑΟ στο Έσσεν Γερμανίας και Ηονν&Ιάεν/ειΤο 
Οευίδοΐιε Υ/βτΐϊ ΟιτιδΗ, στο Κίελο Γερμανίας, για το χρονικό διάστημα μέχρι την 
Ημερομηνία Ενεργοποιήσεως της Εκτελεστικής Συμφωνίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της παρούσας, και μόνο η εταιρεία ΗοινεΙάδννειΤε ϋευίδοΙιε ν/ειΤί ΟιτώΗ, στο Κίελο 
Γερμανίας για το χρονικό διάστημα μετά την Ημερομηνία Ενεργοποιήσεοκ της 
Εκτελεστικής Συμφωνίας (εφεξής καλούμενες «ο Κύριος Υποκατασκευαστής»), 
σύμφωνα με και υπό τους όρους των σχετικών συμβάσεων με τον Ανάδοχο, θα 
χορηγήσει την άδεια, θα προμηθεύσει τα Σύνολα Υλικών και όλη την απαιτούμενη 
τεχνογνωσία και υπηρεσίες στον Ανάδοχο, ώστε ο Ανάδοχος να κατασκευάσει, 
εξοπλίσει, ολοκληρώσει, δοκιμάσει και παραδώσει σε κατάσταση ΑΜΕΣΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" στον Αγοραστή τα Υποβρύχια 2, 3 και 4. 


Με την υπ αριθμ. Φ. 604.2 / 408293 / Σ. 103/11 Φεβ. 00 / ΥΠΕΘΑ / ΓΔΕ /ΔΠΕ / ΤΝΕ 
έχει κατακυρωθεί στον Ανάδοχο η προμήθεια των Υποβρυχίων 1,2, 3 και 4. 


Για την υλοποίηση του Προγράμματος και όλων των παραπάνω ο Αγοραστής και ο 
Ανάδοχος αρχικώς συνήψαν και υπόγραψαν την 15 11 Φεβρουάριου 2000 την παρούσα 
σύμβαση, (η οποία εφεξής θα ονομάζεται «Σύμβαση»), η οποία στη συνέχεια 
τροποποιήθηκε κατά τα Αρθρα 22 της παρούσας με τις υπ' αριθμ. 1,2, 3, 4, 5, ό, 7 και 
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11 Τροποποιήσεις. Η σχέση μεταξύ του Αγοραστή και του Αναδόχου αναφορικά με την 
εκτέλεση του Προγράμματος από την Ημερομηνία Ενεργοποιήσεως της Εκτελεστικής 
Συμφωνίας θα διέπεται αποκλειστικά από τους κάτωθι όρους που περιέχονται στην 
παρούσα και υπερισχύουν και αντικαθιστούν όλες και οιεσδήποτε προηγούμενες 
συμφωνίες ή τροποποιήσεις, καθώς και όλες και οιεσδήποτε επιστολές, μνημόνια ή 
άλλα έγγραφα οποιουδήποτε τύπου ή είδους που συνήφθησαν, υπεγράφησαν ή τέθηκαν 
σε ισχύ πριν την Ημερομηνία Ενεργοποιήσεως της Εκτελεστικής Συμφωνίας. 

Κατόπιν αυτών, 

Ο Αγοραστής και ο Ανάδοχος συμφωνούν ως ακολούθως : 
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Αρθρο 

Αρθρο 

Αρθρο 

Άρθρο 

Αρθρο 

Άρθρο 

Αρθρο 

Αρθρο 

Αρθρο 

Αρθρο 

Αρθρο 

Αρθρο 

Αρθρο 

Αρθρο 

Αρθρο 

Αρθρο 

Άρθρο 

Αρθρο 

Αρθρο 

Αρθρο 

Αρθρο 

Αρθρο 

Αρθρο 

Αρθρο 

Αρθρο 

Αρθρο 

Αρθρο 

Αρθρο 

Αρθρο 

Αρθρο 

Αρθρο 

Αρθρο 

Αρθρο 

Αρθρο 

Αρθρο 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


1 Ορισμοί 

2 Αντικείμενο της Συμβάσεως 

3 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

4 Προδιαγραφές, Κανόνες και Κανονισμοί 

5 Συμβατική Τιμή, Αναπροσαρμογή Τιμών 

6 Όροι και Μέθοδος Πληρωμών 

7 Εγγυήσεις 

8 Διαφάνεια και Έλεγχος 

9 Ασφάλιση 

10 Δίκαιο της Συμβάσεως 

11 Υλικά και Κατασκευή 

12 Δικαίωμα Εκχώρησης - Υπεργολαβίες 

13 Διασφάλιση Ποιότητας 

14 Δοκιμές και Έλεγχοι Αποδοχής 

15 Επιδόσεις Υποβρυχίων 

16 Διαδικασίες Παραδόσεως και Αποδοχής 

17 Εγγύηση 

18 Εκπαίδευση 

19 Σύστημα Ολοκληρωμένης Υποστηρίξεως [Ιηίεμταΐεά Εομίείϊο δυρροιΐ (ΙΕ5)] 

20 Ελληνική Προστιθέμενη Αξία (ΕΠΑ) 

21 Υλικά και Πληροφορίες Αγοραστή 

22 Τροποποιήσεις 

23 Ανωτέρα Βία 

24 Χρόνος και Τόπος Παραδόσεως 

25 Ποινικές Ρήτρες 

26 Απόρριψη 

27 Καταγγελία της Συμβάσεως 

28 Διαιτησία 

29 Αλληλογραφία και Γλώσσα της Συμβάσεως 

30 Ασφάλεια και Μυστικότητα 

31 Εγγυητική) Δήλωση για Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας - Αποζημίωση για 
Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας - Αδεια 

32 Ενεργοποίηση 

33 Δικαίωμα Προαίρεσης (Ορίίοη) 

34 Διαχείριση Προγράμματος 

35 Τελικές Διατάξεις 
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Σύμβαση 

Αγοραστής 

Ανάδοχος 

Κύριος 

Υ ποκατασκευαστής 

Πρόγραμμα 

Δοκιμές Αποδοχής εν 
Πλω ή 8ΑΤ8 


ΑΡΘΡΟ 1 
ΟΡΙΣΜΟΙ 

Είναι οι Γενικοί Όροι, όπως περιγράφονται στα Άρθρα 1 έως 35, τα 
Παραρτήματα Α έως V/, τα οποία ειδικότερα συμπεριλαμβάνουν 
την Τεχνική Προδιαγραφή (Παράρτημα Α) και τις Επιδόσεις των 
Υποβρυχίων (Παράρτημα Β), καθώς και τυχόν τροποποιήσεις ή 
προσθήκες που μπορεί να συμφωνηθούν από τα Συμβαλλόμενα 
Μέρη, σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις αυτών των 
Γενικών Όρων, τα οποία όλα μαζί συνιστούν ένα ολοκληρωμένο 
και αναπόσπαστο μέρος της Συμβάσεως αυτής. 

Έχει την έννοια που ορίζεται στο Προοίμιο. 

Έχει την έννοια που ορίζεται στο Προοίμιο. 

Έχει την έννοια που ορίζεται στο Προοίμιο. 

Είναι το σύνολο των δραστηριοτήτιον και υποχρεώσεατν για την 
σχεδίαση, κατασκευή, εξοπλισμό, ολοκλήρωση, δοκιμή και 
παράδοση των Υποβρυχίων 1, 2, 3 και 4, όπως προδιαγράφεται 
λεπτομερώς σε αυτήν τη Σύμβαση. 

Είναι οι δοκιμές που θα διενεργηθούν μετά την ολοκλήριοση και 
τον εξοπλισμό κάθε Υποβρυχίου σύμφωνα με το Άρθρο 14 αυτής 
της Σύμβασης. Τα 5ΑΤε για τα Υποβρύχια 2, 3 και 4 θα διεξαχθούν 
στα Ελληνικά χιορικά ύδατα. 

Είναι το ένα (!) Υποβρύχιο τύπου 214 και όλα τα εξαρτήματα του, 
το οποίο θα σχεάιασθεί, κατασκευαστεί, εξοπλιστεί, ολοκληρωθεί, 
δοκιμαστεί και παραδοθεί στον Αγοραστή στο Κίελο, σύμφωνα με 
τους όρους και τις διατάξεις της τηςΣυμβάσεως. 


Υποβρύχιο I 
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Υποβρύχια 2,3 και 4 

Υποβρύχια 

Υποβρύχιο 

Υποβρύχιο 4 

Υλικά του Αγοραστή 
(ΟΕΜ) 

Πληροφορίες του 
Αγοραστή (ΟΡΊ) 

Οπλικό Σύστημα 

Σκάφος 

Υλικό (ΗθΓθ1\νίΙΓ€) 


Είναι τα τρία (3) Υποβρύχια, και όλα τα εξαρτήματά τους, τα 
οποία θα κατασκευαστούν, εξοπλιστούν, ολοκληρωθούν, 
δοκιμαστούν και παραδοθούν στον Αγοραστή στο Σκαραμαγκά, 
σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της Συμβάσεως. 

Είναι τα Υποβρύχια 1, 2, 3 και 4. 

Είναι οποιοδήποτε από ταο Υποβρύχια. 

Είναι το ένα (1) προαιρετικό Υποβρύχιο τύπου 214 και όλα τα 
εξαρτήματά του, το οποίο, θα κατασκευαστεί, εξοπλισθεί, 
ολοκληρωθεί, δοκιμασθεί και παραδοθεί στον Αγοραστή στον 
Σκαραμαγκά σύμφωνα με το Αρθρο 33 αυτής της Σύμβασης. 

Είναι τα υλικά, το λογισμικό και τα σχετικά εγχειρίδια, τα οποία θα 
παραδοθούν από τον Αγοραστή, σύμφωνα με το Παράρτημα Ο 
αυτής της Συμβάσεως. 

Είναι οι πληροφορίες, οι οποίες θα παραδοθούν από τον Αγοραστή, 
σύμφωνα με το Παράρτημα Ο αυτής της Συμβάσεως. 

Είναι το πλήρες ολοκληρωμένο σύστημα, το οποίο επιτελεί τις 
λειτουργίες κον εντοπιστικών μέσων, της διοικήσεως και ελέγχου, 
της διευθύνσεως βολής, του ηλεκτρονικού πολέμου, τα>ν 
επικοινωνιών, της ναυσιπλοΐας και του ελέγχου των λειτουργιών 
των όπλων. 

Είναι το Υποβρύχιο πλην του Οπλικού Συστήματος και των Υλικών 
που παρέχονται από τον Αγοραστή (ΟΡΜ). 

Είναι το σύνολο των ναυπηγικών στοιχείων και του μηχανολογικού, 
ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού του(των) 
Υποβρυχίου(ων), ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να εκτελεί 
συγκεκριμένες τεχνικές και επιχειρησιακές λειτουργίες. 
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Λογισμικό (5οίί>ν3Γβ) 


Αναερόβια Πρόωση 
(ΑΙΡ) 


Εγχειρίδια 


ΑΜΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 


Συνολικό Βασικό 
Συμβατικό Τίμημα 

βλΥΒ 

Εκπρόσωποι 
Αιασφαλίσεως 
Ποιότητας ((}ΑΚ.) 


Είναι τα στοιχεία, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο Υλικό και 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα χρησιμοποιούμενα προγράμματα 
υπολογιστών,, γλώσσες προγραμματισμού και βάσεις δεδομένων. 

Είναι η πρόωση, η οποία επιτρέπει την μη διακοπτόμενη και 
εκτεταμένη λειτουργία εν καταδύσει των Υποβρυχίων, υπό 
δεδομένες συνθήκες και για δεδομένη χρονικοί περίοδο, χωρίς 
απαίτηση χρησιμοποιήσεως αναπνευστήρα και χωρίς κατανάλωση 
της αποθηκευμένης ενεργείας των συστοιχιών, με την εξαίρεση της 
ενεργείας που χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της εκκίνησης 
του συστήματος. 

Είναι οι τεχνικές πληροφορίες για την λειτουργία και συντήρηση 
των Υποβρυχίων, όπως προδιαγράφονται στο Παράρτημα Α, 
ΒΟτ 0760. 

Είναι όλες οι απαραίτητες οικονομικές, διοικητικές και τεχνικές 
δραστηριότητες και υποχρεώσεις, τις οποίες θα αναλάβει ο 
Ανάδοχος, ώστε να παραδώσει τα Υποβρύχια στον Αγοραστή, 
έτοιμα προς εκτέλεση πλόων και επιχειρήσεων, όπο>ς λεπτομερώς 
προδιαγράφεται σε αυτή τη Σύμβαση. 

Είναι το ποσό, το οποίο ορίζεται στο Αρθρο 5, παράγραφος 2 της 
Συμβάσεως, υποκείμενο σε αυξήσεις ή μειώσεις, όπως μπορεί να 
συμφωνηθούν με βάση τις διατάξεις της Συμβάσεως αυτής. 

Είναι η Γερμανική Κυβέρνηση / Υπουργείο Αμυνας / Υπηρεσία 
Προμηθειών, η οποία, με διμερείς διακυβερνητικές συμφωνίες, θα 
βοηθήσει τον Αγοραστή στην υλοποίηση της Συμβάσεως. 


Είναι οι εκπρόσωποι Αιασφαλίσεως Ποιότητας του Αγοραστή. 
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Δεδομένα 

Χορηγός Αδειας 
Κάτοχος Αδειας 

Αδεια 

Σύνολο Υλικών 

Τεχνογνωσία 

Ημέρα 

Εργάσιμη Ημέρα 

Συμβαλλόμενο Μέρος 
Συμβαλλόμενα Μέρη 
Ημερομηνία 


Είναι οι τεχνικές πληροφορίες για την κατασκευή των Υποβρυχίων, 
οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται σε κείμενα, σχέδια, 
εικονογραφημένες εκτυπώσεις και άλλες γραφικές αναπαραστάσεις, 
εγγραφές μαγνητικής ταινίας, αναπαραγωγές Ηλεκτρονικού 
Υπολογιστή ή όπως διατηρούνται στη μνήμη των Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών. 

Είναι ο Κύριος Υποκατασκευαστής, ο οποίος χορηγεί την Άδεια. 

Είναι ο συμβαλλόμενος στον οποίο χορηγείται η Άδεια, δηλαδή ο 
Ανάδοχος. 

Είναι η συμφωνία κατά την οποία, ο Χορηγός Αδειας παρέχει στον 
Κάτοχο της Αδειας το δικαίωμα να κατασκευάσει στην Ελλάδα τα 
υποβρύχια τύπου 214, για αποκλειστική χρήση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, όπως ορίζεται στο Αρθρο 31. 

Είναι το Υλικό και το Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων και των 
Δεδομένων που θα παραδοθούν, τα οποία απαιτούνται για την 
κατασκευή των Υποβρυχίιον στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου. 

Είναι η τεκμηριωμένη γνώση και οι πληροφορίες τεχνικής φύσεως, 
οι οποίες επιτρέπουν στον Κάτοχο Αδειας την πλήρη χρήση των 
Δεδομένων. 

Είναι οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας. 

Είναι οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, εκτός Σαββάτου και 
Κυριακής, μη συμπεριλαμβανομένων των αργιών στην Ελλάδα. 

Είναι είτε ο Αγοραστής, είτε ο Ανάδοχος. 

Είναι και ο Αγοραστής και ο Ανάδοχος. 

Είναι η ημερομηνία αρχικής ενεργοποιήσεως της Συμβάσεως 
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Ενεργοποιήσεως της 
Συμβάσεως (ΕΒΟ) 

Ημερομηνία 
Ενεργοποιήσεως της 
Εκτελεστικής 
Συμφωνίας (ΗΕΕΣ ή 
ΕΒΟΑ) 

Ομάδα Εποπτείας 
Ποιότητας (ΟΕΠ) 

ΓΔΑΕΕ 


αυτής, όπως καθορίζεται στο Αρθρο 32 Παράγραφος 1. 


Είναι η ημερομηνία κατά την οποία η Εκτελεστική Συμφωνία, 
αναπόσπαστο μέρος της οποίας είναι η Σύμβαση, θα καταστεί 
ενεργή, όπως ορίζεται στον όρο 7 του Κεφαλαίου Ρ αυτής . 


Είναι οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι του Αγοραστή για να 
διεξάγουν Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας (καλούμενοι εφεξής 
ΟΕΠ ή Επιθεωρητές) 

Είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας / Γενική Διεύθυνση 
Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών. 
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

1. Ο Ανάδοχος έχει τη γενική διαχείριση και εκτέλεση του Προγράμματος, όπως 
προσδιορίζεται λεπτομερώς στη Σύμβαση. 

2. Ο Ανάδοχος αποδέχεται να προμηθεύσει και να παραδώσει το Υποβρύχιο 1 
στο Κίελο, Γερμανίας και να κατασκευάσει, εξοπλίσει, ολοκληρώσει και δοκιμάσει 
τα Υποβρύχια 2, 3 και 4 και να παραδώσει τα Υποβρύχια αυτά στον Σκαραμαγκά, σε 
κατάσταση "ΑΜΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ", ενώ ο Αγοραστής παραγγέλλει και 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποδεχθεί την παράδοση των Υποβρυχίων αυτών, 
υπό τους όρους και σύμφωνα με τη Σύμβαση και τα Παραρτήματά της. 

3. Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις συμβατικές εγγυήσεις προς τον Αγοραστή, όπως 
καθορίζεται στην Σύμβαση αυτή. 

4. Κάθε Υποβρύχιο θα παραδοθεί περιλαμβάνοντας: 

4.1 Το Υποβρύχιο αυτό καθ’ αυτό, το οποίο θα έχει τα ακόλουθα κύρια, 
χαρακτηριστικά, όπως προσδιορίζονται λεπτομερώς στα Παραρτήματα Α και 


Β της παρούσης Συμβάσεως: 

Ολικό Μήκος. 65.3 μ 

Μήκος (ΡΡ). 64.0 μ 

Εσωτερική διάμετρος του ανθεκτικού σκάφους. 6.3 μ 

Μέσο βύθισμα. 6.6 μ 

Ύψος. 13.0 μ 

Εκτόπισμα εν Επκρανεία. 16X8 μ' 

Εκτόπισμα εν Καταδύσει. 1858 μ^ 


ΡΟ Μοόιιίεε 


2 X 120 Κ\ν 
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Ισχύς Κινητήρα Προώσεωςς στις 150 στροφές/λεπτό. 

Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη... 

Ισχύς Γεννήτριας σε συνθήκες αναπνευστήρα στις 1800 στροφές/λεπτό 

Συστοιχίες. 

Επιχειρησιακό Βάθος. 

Βάθος Δοκιμών. 

Βάθος Συνθλίψεως. 

Ταχύτητα εν Καταδύσει με Συστοιχία. 

Ταχύτητα εν Καταδύσει με ΡΟ. 

Ταχύτητα με χρησιμοποίηση Αναπνευστήρα. 

Ταχύτητα εν Επιφάνεια με τις Κ Μηχανές. 

Ακτίνα Ενεργείας Περιπολίας εν Καταδύσει με 

Συστοιχία 1 . 

Ακτίνα Ενεργείας Περιπολίας εν Καταδύσει με 

ΡΟ'. 

Συνολική Ακτίνα Ενεργείας Περιπολίας εν 

Καταδύσει 1 . 

Μεγίστη Ακτίνα Ενεργείας (Χρησιμοποίηση Αναπνευστήρα, ταχύτητα 
4 κόμβοι) 2 . 


3900 ΙΑν 
2 

2 X 970 Κ\ν 
2Χ 324 στοιχεία 
375 μ 
425 μ 
680 μ 

21,0 Κόμβοι 

6.5 Κόμβοι 
9,0 Κόμβοι 

10.5 Κόμβοι 

390 ν.μ 

1254 ν.μ. 

1644 ν.μ. 

13200 ν.μ. 
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Μεγίστη Ακτίνα Ενεργείας (Χρησιμοποίηση Αναπνευστήρα, ταχύτητα 


6 κόμβοι) 2 . 12800ν.μ. 

Μεγίστη Ακτίνα Ενεργείας (Χρησιμοποίηση Αναπνευστήρα, ταχύτητα 

8 κόμβοι) 2 . 11750ν.μ. 

Μεγίστη Ακτίνα Ενεργείας (Χρησιμοποίηση Αναπνευστήρα, ταχύτητα 

9 κόμβοι) 2 . 10150ν.μ. 

Διάρκεια Αποστολής. 50 Ημέρες 

Τορπιλοσωλήνες. 8 


4.2 Όλο το απαραίτητο Λογισμικό των συστημάτων και το προικώο υλικό 
του Υποβρυχίου. 

4.3 Την εκπαίδευση σύμφωνα με τα Άρθρα 1 8 και 19. 

4.4 Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Υποστηρίξεως (ΙΕ5) σύμφωνα με το 
Αρθρο 19 

4.5 Ανταλλακτικά, εργαλεία σύμφωνα με το Αρθρο 19. 


! Ακτίνα ενεργείας Περιπολίας μ.*: ςεναάθ 7 ειακό φορτίο 51) Κ\ν* εν Κ'ατα.όιιοει και ε:τιτλεον I\\ για Λειτουργία μα Ιιιε! ΟοΜ. 
όλα σε ταχύτητα 4 κόμβων. 

- Ακτίνα ενεργείας Περιπολίας με ταχύτητα εν καταθέσει 4 κόμβων και ταχύτητες Αναπνευστήρα 4. ο. ·ν ν κόμβων. 
Ξενοδοχειακό φορτίο: 55 Ιι\ν εν καταδύσει. Ι3Ν σε αναπνευστήρα σταθερά σε όλες τις ταχύτητες. II μεγίστη ακτίνα 
ενεργείας περιλαμβάνει συνολική ακτίνα ενεργείας εν καταθέσει με Ρ(Γ (ΡιιοΙ ΟοΙΙ) σε κατάσταση αθόρυβου ττλου με 4 κομβυιις 
και ξενοδοχειακό φορτίο 57 λ\ν. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 2 της Συμβάσεως αυτής, ο Ανάδοχος 
αποδέχεται τη συνολική ευθύνη: 

- Διαχειρίσεως και ορθής και ακριβούς εκτελέσεως του Προγράμματος. 

- Προμήθειας και παράδοσης στο Κίελο, Γερμανίας του Υποβρυχίου 1, το 
οποίο θα σχεδιαστεί, κατασκευαστεί, εξοπλιστεί, ολοκληρωθεί και δοκιμαστεί 
από τον Κύριο Υποκατασκευαστή. 

- Κατασκευής, εξοπλισμού, ολοκληρώσεως, δοκιμής και παραδόσεως των 
Υποβρυχίων 2, 3 και 4, σε κατάσταση "ΑΜΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ", 
συμπεριλαμβανομένης της συνολικής ευθύνης για την πλήρη ενσωμιάτωση σε 
αυτά και λειτουργίας του Οπλικού Συστήμιατος. 

- Τα Υποβρύχια 2, 3 και 4, τα οποία θα κατασκευαστούν, εξοπλιστούν, 
ολοκληρωθούν, δοκιμαστούν και παραδοθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με 
τους όρους της Συμιβάσεως, να επιτύχουν τις επιδόσεις που προβλέπονται στο 
Παράρτημα Β της παρούσας . 
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

1. Ο Ανάδοχος θα προβεί στην εκτέλεση του αντικειμένου της Συμβάσεως κατά 
το Άρθρο 2, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, και τους κανονισμούς, που αναφέρονται 
ακολούθως: 

1.1 Τεχνική Προδιαγραφή κατά το Παράρτημα Α. 

1.2 Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στη Σύμβαση ή στο Παράρτημα Α, 
η σχεδίαση και η κατασκευή των Υποβρυχίων θα βασίζονται στους 
Κατασκευαστικούς Κανόνες και Κανονισμούς του Γερμανικού Πολεμικού 
Ναυτικού (ΟΝ) για την κατασκευή πολεμικών πλοίων (Βν, Βευνοΐ'εοΐιπίΐ) 
και στους Κανόνες του Αμυντικού Υλικού του Γερμανικού Ναυτικού (νθ, 
V ετίεΐ ό ϊ §υπ §5 - Ο ετοείε™ Νοηπεπ) όπως ισχύουν το 1998, σε όποια έκταση 
τα ανωτέρω μπορούν να εφαρμοστούν στην κατασκευή των υποβρυχίων, 
καθώς επίσης στις αλλαγές, οι οποίες θα εγκριθούν από το Γερμανικό 
Υπουργείο Αμυνας για τα υποβρύχια και θα περιληφθούν σε διάστημα ενός 
(1) μηνός μετά την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Συμβάσεως (ΕϋΟ), σε 
ειδική κατάσταση, η οποία θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της 
Συμβάσεως και θα εφαρμοστεί σύμφωνα με το Γ Ιαράρτημα Α. 

1.3 Επιπλέον, Κανονισμοί Μ1Γ ή/και ΝΑΤΟ (π.χ. 5ΤΑΝΑΟ) θα 
εφαρμοστούν, ως αναφέρεται στο Παράρτημα Α. 

1.4 Τα Γερμανικά Βιομηχανικά Πρότυπα (ΟΙΝ). θα εφαρμοστούν όπου 
δεν υπάρχουν κανονισμοί νθ. 

2. Ο Αγοραστής μπορεί να ζητήσει από την ΒΎΒ να εξετάσει, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες Διασφαλίσεως Ποιότητας της Συμβάσεως αυτής, την σχεδίαση των 
Υποβρυχίων, ως μέρος των διαδικασιών που περιλαμβάνονται στο Αρθρο 13 και ο 
Ανάδοχος θα αποδεχθεί τα ευρήματα και τα αποτελέσματα της εξέτασης αυτής. Τα 
Υποβρύχια 2, 3 και 4 θα κατασκευασθούν σύμφωνο με τα Παραρτήματα Α και Β. 

3. Ο Ανάδοχος θα παράσχει στον Αγοραστή τα εγχειρίδια που αναφέρονται στις 
παραπάνω παραγράφους 1.2, 1.3, 1.4 στην Αγγλική γλιοσσα. στην έκταση που είναι 
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διαθέσιμα στον Κύριο Υποκατασκευαστή, ειδάλλως θα βοηθήσει τον Αγοραστή να 
τα αποκτήσει. 
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ΑΡΘΡΟ 5 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ, ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ 

1. 0 Ανάδοχος θα εκπληρώσει το αντικείμενο της Σύμβασης κατά το Άρθρο 2, 
στις τιμές και στους όρους που περιγράφονται κατωτέρω: 

2. Το Συνολικό Βασικό Συμβατικό Τίμημα της Σύμβασης 
συμπεριλαμβανομένων των τιμημάτων του Υποβρυχίου 4, των τεσσάρων (4) 
συστημάτων ΙΝΟΑ και των αναπροσαρμογών του τιμήματος για την περίοδο μέχρι 
το Σεπτέμβριο του 2009, ανέρχεται σε: 

ΕΥΡΩ 1.854.000.000 

(ολογράφως: ένα δισεκατομμύριο οκτακόσια πενήντα 

τέσσερα εκατομμύρια) 

3. Για τους σκοπούς των Εγγυητικών Επιστολών (συμφωνίας προς το Άρθρο 7 
της Σύμβασης αυτής). Ασφάλισης (συμφώνως προς το Άρθρο 9 της Σύμβασης αυτής) 
και επιβολής Ποινικών Ρητρών (συμφώνως προς το Άρθρο 25 της παρούσας 
Σύμβασης), οι τιμές κάθε Υποβρυχίου διαμορφώνονται ιας εξής: 

3.1 Το Υ πο β μύχιο 1: 

ΕΥΡΩ 330.346.394 

(ολογράφως: τριακόσια τριάντα εκατομμύρια τριακόσιες 

σαράντα έξι χιλιάδες τριακόσια ενενήντα 
τέσσερα) 

3.2 Το Υποβρύχιο 2: 

ΕΥΡΩ 377.690.149 

(ολογράφωτ: τριακόσια εβδομήντα επτά εκατομμύρια 

εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες εκατόν σαράντα 

ητΓίΙ \ 
ον ι ου./ 

3.3 Το Υποβρύχιο 3: 


ΕΥΡΩ 


375.775.809 
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(ολογράφως: τριακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια 

επτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια 
εννέα) 

3.4 Το Υποβρύχιο 4: 

ΕΥΡΩ 342.699.059 

(ολογράφως: τριακόσια σαράντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες 

ενενήντα εννέα χιλιάδες πενήντα εννέα) 

(όλες οι ανωτέρω τιμές είναι χωρίς τις κρατήσεις ύψους 6,397%). 

4. Το Συνολικό Βασικό Συμβατικό Τίμημα, ως αναφέρεται στην παράγραφο 2 
ανωτέρω, δεν περιλαμβάνει ειδικά τις τιμές για τα παρακάτω αντικείμενα, τα οποία 
δεν θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή: 

• Όλα τα Υλικά, Πληροφορίες του Αγοραστή καθώς και υπηρεσίες, σύμφωνα με το 

Αρθρο 21 και το Παράρτημα Ο αυτής της Σύμβασης. 

• Τα πολεμικά πλοία, αεροσκάφη, ελικόπτερα και στόχους, εφ' όσον απαιτηθεί 
τέτοια διαθεσιμότητα, για την εκτέλεση των ΗΑΤε και 8ΑΤ$, κατά το Αρθρο 14. 

• Τορπίλες / βλήματα, προσομοιωτής βλήματος (τηίεδίΐε δίιτιυΐαίοτ), όλα 
συνοδευόμενα από αναλώσιμα για την εκτέλεση των δοκιμών και ελέγχων 
αποδοχής, σύμφωνα με το Αρθρο 14. 

• Καύσιμα, λιπαντικά και άλλα αναλώσιμα (συμπεριλαμβανομένων αερίων), τα 
οποία απαιτούνται για την ενεργοποίηση, τις δοκιμές και τους ελέγχους τιον 
Υποβρυχίων 2, 3 και 4. 

• Το κόστος πιθανής χρηματοδότησης του προγράμματος. 

Τα ανωτέριο. εάν συμφωνηθεί να παρασχεθούν από τον Αγοραστή, θα δοθούν χωρίς 
επιβάρυνση, άλλως ίο σχετικό κόστος θα επιβαρύνει τον Αγοραστή. 

5. Τα αντικείμενα και οι υπηρεσίες που θα παραδοθούν / παρασχεθούν στις τιμές 
που αναφέρονται στο παρόν Αρθρο 5, είναι ελεύθερα επιβαρύνσεων, χρεών, 
κατασχέσεων, υποθηκών, παρακρατήσεων και κάθε άλλου νομικού ελαττώματος και 
αξιώσεων τρίτων μερών. 
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6. Το Συνολικό Βασικό Συμβατικό Τίμημα δεν περιλαμβάνει τις κρατήσεις που 
ανέρχονται επί του παρόντος σε 6,397% και θα προστίθενται σε όλα τα τιμολόγια που 
θα εκδοθούν προς τον Αγοραστή. Επιπλέον οι πληρωμές που θα γίνουν από τον 
Αγοραστή δεν θα υπόκεινται σε κανενός είδους παρακρατήσεις φόρου εισοδήματος 
και ιδίως αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 55 του Νόμου 2238/1994 όπως ισχύει 
επί του παρόντος. 

7. Με εξαίρεση όσα προβλέπονται στην παραπάνω παράγραφο 6 του παρόντος 
Άρθρου 5, ο Ανάδοχος θα πληρώσει όλους τους παρόντες και μελλοντικούς φόρους, 
αμοιβές, χρέη, επιβαρύνσεις, κ.τ.λ. που θα επιβληθούν στην Ελλάδα επί τη βάσει ή σε 
σχέση με την παρούσα Σύμβαση. 

8. Υπό τον όρο ότι η Ελληνική παραγγελία είναι η πρώτη για Υποβρύχια τύπου 
ΗΌ\ν 214, ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε ο Κύριος Υποκατασκευαστής να 
καταβάλει στον Αγοραστή το ποσόν των 1.533.900 ΕΥΡΩ (ένα εκατομμύριο 
πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια) ως Δικαιώματα Προμήθειας Άδειας 
Εκμετάλλευσης (Ρογ 3 ΐίίθδ) από το ενδέκατο ακριβώς ίδιο (ΐάεηίϊοδί) Υποβρύχιο 
τύπου ΗΩ\ν 214 και μετά που θα παραγγελθεί εντός περιόδου έξι (6) ετών από την 
Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Σύμβασης (ΕΟ(Γ). Το ποσόν αυτό θα είναι πληρωτέο 
για κάθε Υποβρύχιο από το ενδέκατο και μετά, θα καταβάλλεται δε στον Αγοραστή 
με την εξόφληση αυτού στον Κύριο Υποκατασκευαστή. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 


1. Οι πληρωμές του Συνολικού Βασικού Συμβατικού Τιμήματος, κατά το Άρθρο 
5, από τον Αγοραστή στον Ανάδοχο για τις χρονικές περιόδους πριν και μετά την 
Ημερομηνία Ενεργοποιήσεως της Εκτελεστικής Συμφωνίας περιγράφονται 
λεπτομερώς παρακάτω. 

2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

2.1. Πλήρωσές πριν την Ηιιεροιτηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής 
Συ αφωνίας 

2.1.1 Έναντι του πληρωτέου σύμφωνα με το άρθρο 5.2. της παρούσας 
Συνολικού Βασικού Συμβατικού Τιμήματος, ο Αγοραστής έχει 
πραγματοποιήσει μέχρι την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής 
Συμφωνίας (ΕΟΩΑ) πληρωμές ύψους: 

ΕΥΡΩ 1.395.300.000 

(ολογραφίας: ένα δισεκατομμύριο τριακόσια ενενήντα πέντε εκατομμύρια 
τριακόσιες χιλιάδες - «οι προ της ΕϋΩΑ πληρωμές») 

2.1.2 Οι προ της ΕϋΟΑ πληρωμές περιλαμβάνουν ποσό ΕΥΡΩ 254.700.000 
(διακόσια πενήντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες) που 
αντιστοιχεί σε πληρωμές που έγιναν αρχικώς από τον Αγοραστή σύμφωνα με 
τη Σύμβαση 021Β/02 μεταξύ του Αγοραστή και του Αναδόχου. Τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη δια της παρούσης ρητώς συμφωνούν ότι οι ανωτέρω 
πληρωμές συνολικού ποσού ΕΥΡΩ 254.700.000 (διακόσια πενήντα τέσσερα 
εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες) θα καταλογισθούν στις υποχρεώσεις 
πληρωμών του Αγοραστή που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση 
πρυκειμένυυ να συμψηφιστούν αμετακλήτως και να απυσβεσθυύν ισόποσες 
υποχρεώσεις πληρωμών του Αγοραστή που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες και 
απαιτητές πριν την Ημερομηνία Ενεργοποιήσεως της Εκτελεστικής 
Συμφωνίας. Προς το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα εκδώσει τα απαιτούμενα 
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τιμολόγια και πιστωτικά τιμολόγια που θα ανταποκρίνονται στην ανωτέρω 
ρύθμιση. Αυτά τα τιμολόγια και πιστωτικά τιμολόγια θα αναγνωρίζονται για 
φορολογικούς και λογιστικούς σκοπούς εντός της διαχειριστικής περιόδου 
του Αναδόχου που κλείνει την 30.09.2010. 

2.1.3 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ρητώς δηλώνουν και αναγνωρίζουν ότι οι 
ανωτέρω προ της ΕΩΟΑ Πληρωμές, που έγιναν δυνάμει της παρούσας 
Σύμβασης, διενεργήθηκαν για έγκυρη και ισχυρή αιτία και σύμφωνα με τους 
όρους της Σύμβασης αυτής ως ίσχυε κατά το χρόνο κάθε τέτοιας πληρωμής. 
Οι προ της ΕϋΟΑ πληρωμές παραμένουν από κάθε άποψη ανέκκλητα 
δεσμευτικές και έγκυρες ως γενόμενες για τους σκοπούς αυτής της Σύμβασης 
και σε απόσβεση των υποχρεώσεων του Αγοραστή κατά το Αρθρο 5.2. της 
παρούσης. 

2.2. Πλήρωσή κατά την Ημερομηνία Ενεργοποιησεως της Εκτελεστικής 
Συμφωνίας 

Το ποσό των: 

ΕΥΡΩ 103.000.000 

(ολογράφως: εκατόν τρία εκατομμύρια) 

θα καταβληθεί κατά την Ημερομηνία Ενεργοποιήσεως της Εκτελεστικής 
Συμφωνίας (η «ΕϋΟΑ πληρωμή»), 

2.3. Πληρωμές μετά την Ημερομηνία Ενεργοποιήσεως της Εκτελεστικό·: 
Συμφωνίας 

Το υπόλοιπο του Συνολικού Βασικού Συμβατικού Τιμήματος θα καταβληθεί 
ως ακολούθως (οι «μετά την Ρ.ϋΑΑ πληρωμές»): 

2.3. ! ΕΥΡΩ 12.750.000.00 

(ολογράφως: δώδεκα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες) 
θα καταβληθούν την 15 Φεβρουάριου 2011. 

2.3.2 ΕΥΡΩ 12.750.000,00 

(ολογράφως: δώδεκα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες) 
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θα καταβληθούν την 15 Μαΐου 2011. 

2.3.3 ΕΥΡΩ 12.750.000,00 

(ολογράφως: δώδεκα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες) 
θα καταβληθούν την 15 Αυγούστου 2011. 

2.3.4 ΕΥΡΩ 12.750.000,00 

(ολογράφως: δώδεκα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες) 
θα καταβληθούν την 15 Νοεμβρίου 2011. 

2.3.5 ΕΥΡΩ 10.500.000,00 

(ολογράφως: δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) 
θα καταβληθούν την 15 Φεβρουάριου 2012. 

2.3.6 ΕΥΡΩ 10.500.000,00 

(ολογράφιος: δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) 
θα καταβληθούν την 15 Μαΐου 2012. 

2.3.7 ΕΥΡΩ 10.500.000,00 

(ολογράφιος: δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) 
θα καταβληθούν την 15 Αυγούστου 2012. 

2.3.8 ΕΥΡΩ 10.500.000,00 

(ολογράφως: δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) 
θα καταβληθούν την 15 Νοεμβρίου 2012. 

2.3.9 ΕΥΡΩ 2.000.000,00 
(ολογράφως: δύο εκατομμύρια) 

θα καταβληθούν την 15 Φεβρουάριου 2013. 

2.3.10 ΕΥΡΩ 2.000.000,00 
(ολογράφως: δύο εκατομμύρια) 
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θα καταβληθούν την 15 Μάί'ου 2013. 

2.3.11 ΕΥΡΩ 2.000.000,00 
(ολογράφως: δύο εκατομμύρια) 

θα καταβληθούν την 15 Αυγούστου 2013. 

2.3.12 ΕΥΡΩ 2.000.000,00 
(ολογράφως: δύο εκατομμύρια) 

θα καταβληθούν την 15 Νοεμβρίου 2013. 

3. Συμφωνείται ρητά ότι όλες οι μετά την ΕϋΟΑ πληρωμές θα 
πραγματοποιούνται κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται στις ανωτέρω 
παραγράφους 2.3.1 - 2.3.12 που συνιστούν δήλες ημέρες κατά την έννοια του άρθρου 
341 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. Τριάντα (30) ημέρες πριν την κάθε ημερομηνία 
πληρωμής που αναφέρεται στις παραγράφους 2.3.1 - 2.3.12, ο Ανάδοχος θα 
παραδίδει στον Αγοραστή όλα τα απαραίτητα έγγραφα που προβλέπονται για την 
πληρωμή. Οι πληρωμές θα θεωρούνται ότι έγιναν κατά την ημερομηνία που τα ποσά 
θα λαμβάνονται στο σύνολον και ελεύθερα στους αντίστοιχους τραπεζικούς 
λογαριασμούς. 

4. Οποιαδήποτε αναπροσαρμογή τιμών λόγω τροποποιήσεων κατά το Αρθρο 22 
θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο ή θα γίνονται μειώσεις υπέρ του Αγοραστή από 
επόμενες πληρωμές (κατά περίπτωση), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που θα συμφωνηθούν αμοιβαία στην σχετική ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ. 

5. Η πληρωμή της παραγράφου 2.2 και ύλες οι πληρωμές της παραγράφου 2.3 
του παρόντος Αρθρου θα γίνουν από τον Αγοραστή έναντι προσκομίσεως από τον 
Ανάδοχο: 

• Εέοφλητικής απόδειξης του Ανάδοχου, 

• Πρωτότυπου Τιμολογίου του Ανάδοχου. 

6.1 Όλες οι πληρωμές της παρούσας θα καταβάλλονται από τον Αγοραστή στον 
Ανάδοχο στην Τράπεζα Κύπρου (κατάστημα Λεωφόρου Αλεξάνδρας 170, Αθήνα) 
στον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ ΟΚ. 9007305010000000005470952 του Αναδόχου ή 
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σε οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό τραπέζης που λειτουργεί στην Ευρωζώνη και 
διενεργεί πληρωμές μέσω του συστήματος ΤΑΚ.ΟΕΤ που εκάστοτε θα κοινοποιείται 
30 Ημέρες πριν εγγράφως στον Αγοραστή από τον Ανάδοχο. 

6.2 Οποιεσδήποτε πληρωμές προς όφελος του Αγοραστή θα γίνονται από τον 
Ανάδοχο στον Αρ. λογαριασμού . του Αγοραστή στην Τράπεζα 


7.1 Σε περίπτωση κατά την οποία, οποιαδήποτε πληρωμή στον Ανάδοχο που 
προβλέπεται παραπάνω, καθυστερήσει περισσότερο από διάστημα τριάντα (30) 
Ημερών από την αντίστοιχη δήλη ημέρα και μία τέτοια κατάσταση δεν μπορεί να 
διευθετηθεί κατόπιν διαβουλεύσεων, οι οποίες θα λάβουν χώρα μεταξύ των 
Συμβαλλομένων Μερών, τότε ο Ανάδοχος θα έχει δικαίωμα να αναστείλει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις σε σχέση με τις δραστηριότητές του που αφορούν την 
παρούσα Σύμβαση, μέχρις ότου η/οι πληρωμή-ές στον Ανάδοχο έχει(ουν) εισπραχθεί 
από τον Ανάδοχο. Τότε, ο Ανάδοχος θα δικαιούται την παράταση της/των 
ημερομηνίας/'ών παράδοσης κατά μία (1) Ημέρα για κάθε Ημέρα αναστολής. Εάν ο 
Ανάδοχος αποφασίσει να παρατείνει την/-ις ημερομηνία/-ες παράδοσης και 
ειδοποιήσει ανάλογα τον Αγοραστή, μέσα σε διάστημα τριάντα (30) Ημερών από την 
ημέρα επανέναρξης των εργασιών, τότε τα χρονοδιαγράμματα θα τροποποιηθούν 
α ναλόγιος. 

7.2. Σε περίπτωση κατά την οποία οποιαδήποτε πληρωμή στον Ανάδοχο που 
προβλέπεται παραπάνω, καθυστερήσει περισσότερο από διάστημα τριάντα (30) 
Ημερών από την αντίστοιχη δήλη ημερομηνία, ο Ανάδοχος θα δικαιούται να 
εισπράξει το οφειλόμενο ποσό με τόκο υπερημερίας, που θα υπολογίζεται με το 
εκάστοτε ισχύον νόμιμο επιτόκιο του τόκου υπερημερίας, από την επόμενη ημέρα 
μετά την πάροδο της ανωτέρω περιόδου των τριάντα (30) Ημερών και μέχρι την 
πλήρη εξόφληση του Αναδόχου. 
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ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1.1 Η μεταβίβαση κυριότητας στα υπό κατασκευή Υποβρύχια 
προβλέπεται και επιδιώκεται για τη διασφάλιση του Αγοραστή, έναντι των 
πληρωμών, οι οποίες διενεργούνται κατά το Αρθρο 6 της Σύμβασης μέχρι 
την παράδοση του κάθε Υποβρυχίου. Η μεταβίβαση κυριότητας στα υπό 
κατασκευή Υποβρύχια συμφωνείται στην παρούσα θα εκτελείται δε σταδιακά 
και θα αποδεικνύεται δυνάμει ενός πιστοποιητικού κυριότητας, κατά το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος Ο, που θα εκδίδεται και παραδίδεται από τον 
Ανάδοχο στον Αγοραστή ως ακολούθως: 

Κατά την Ημερομηνία Ενεργοποιήσεως της Εκτελεστικής Συμφωνίας 
(ΕϋΟΑ), ο Ανάδοχος θα εκδώσει και παραδώσει στον Αγοραστή το εν λόγω 
πιστοποιητικό με το οποίο θα επιβεβαιώνει τα ποσοστά κυριότητας που 
μεταβιβάζει σε καθένα από τα υπό κατασκευή Υποβρύχια 2, 3 και 4 για όλες 
τις πληρωμές που έγιναν μέχρι την Ημερομηνία Ενεργοποιήσεως της 
Εκτελεστικής Συμφωνίας (ΕϋΓΑ). Μετά την Ημερομηνία Ενεργοποιήσεως 
της Εκτελεστικής Συμφωνίας, το εν λόγω πιστοποιητικό κυριότητας θα 
εκδίδεται εντός μιας εβδομάδας από την είσπραξη από τον Ανάδοχο κάθε μιας 
εκ των πληρωμών της παραγράφου 2.3 του Αρθρου 6 της παρούσας 
Σύμβασης. 

1.2 Κάθε τέτοια μεταβίβαση κυριότητας θα πρέπει να είναι ελεύθερη και 
απαλλαγμένη από κάθε ενέχυρο , απαίτηση, υποθήκη ή οποιοδήποτε άλλο 
βάρος επί του αντίστοιχου Υποβρυχίου και επί όλιυν των εξαρτημάτων του, 
θα είναι απόλυτα ελεύθερη δασμών εισαγιογής ή τελών που επιβάλλονται 
από το δήμο ή το κράτος ή το λιμένα παράδοσης και θα πρέπει επίσης να είναι 
ελεύθερη από κάθε οφειλή Κοινωνικής Ασφαλίσεως, σε μισθούς ή 
ημερομίσθια. 
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1.3 Η μεταβίβαση κυριότητας δεν έχει καμία επίδραση εν τούτοις στις 
υποχρεώσεις του Αναδόχου, στις δεσμεύσεις του, και στις συνέπειες, οι 
οποίες προκύπτουν από το σύνολο ή κάποιον από τους όρους της Συμβάσεως. 


2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Ο Αγοραστής δηλώνει και αναγνωρίζει ότι όλες οι εταιρικές εγγυήσεις 
προκαταβολής που αναφέρονται στο Παράρτημα Ρ της παρούσας Σύμβασης 
και χορηγήθηκαν πριν την Ημερομηνία Ενεργοποιήσεως της Εκτελεστικής 
Συμφωνίας, δεν είναι πλέον έγκυρες και θα επιστραφούν κατά την 
Ημερομηνία Ενεργοποιήσεως της Εκτελεστικής Συμφωνίας στο μέρος που τις 
έχει εκδώσει. 


ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΑΕΣΕΩΣ 

3.1 Ο Αγοραστής δηλώνει και αναγνωρίζει ότι όλες οι εταιρικές εγγυήσεις 
καλής εκτέλεσης και λειτουργίας που αναφέρονται στο Παράρτημα Ρ της 
παρούσας Σύμβασης και χορηγήθηκαν πριν την Ημερομηνία Ενεργοποιήσεως 
της Εκτελεστικής Συμφωνίας, δεν είναι πλέον έγκυρες και θα επιστραφούν 
κατά την Ημερομηνία Ενεργοποιήσεως της Εκτελεστικής Συμφωνίας στο 
μέρος που τις έχει εκδώσει. 

3.2 Μια εταιρική εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως των όρων της 
Συμβάσεως, η οποία θα εκδοθεί από τον Κύριο Υποκατασκευαστή υπέρ του 
Αγοραστή και θα αντιπροσωπεύει το 10% της τιμής για το Υποβρύχιο 1, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.1 του άρθρου 5 της παρούσας Σύμβασης, 
θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο στον Αγοραστή κατά την Ημερομηνία 
Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας. 

3.3 Η εγγυητική επιστολή, της ανωτέρω παραγράφου 3.2. αυτόματα θα 
μειωθεί σε ποσό που θα αντιπροσωπεύει το δέκα τοις εκατό (10%) της 
αρχικής της τιμής σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 ανωτέρω, την ημέρα λήξης 
της περιόδου εγγυήσεως του Υποβρυχίου 1, όπως ορίζεται στην παράγραφο 
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1.1 του Άρθρου 17. Στην περίπτωση που εκκρεμούν απαιτήσεις εγγυήσεως 
σχετικά με το Υποβρύχιο 1, τότε η εγγυητική επιστολή δεν θα μειωθεί μέχρις 
ότου αυτές οι απαιτήσεις εγγυήσεως ικανοποιηθούν. Η εγγυητική επιστολή θα 
μηδενισθεί, θα εκπνεύσει και θα επιστραφεί στον Κύριο Υποκατασκευαστή 
εντός τριάντα (30) Ημερών μετά την λήξη της περιόδου εγγυήσεως για το 
Υποβρύχιο I. 

3.4 Θα παραδοθεί στον Αγοραστή από τον Ανάδοχο δέκα (10) Ημέρες 
πριν την παράδοση του Υποβρυχίου 2, μία εταιρική εγγυητική επιστολή 
καλής εκτελέσεως των όρων της Συμβάσεως, η οποία θα εκδοθεί από τον 
Ανάδοχο υπέρ του Αγοραστή και θα αντιπροσωπεύει το δέκα τοις εκατό 
(10%) της τιμής του Υποβρυχίου 2, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 5 
παράγραφος 3.2 της παρούσας Συμβάσεως. 

3.5 Η εγγυητική επιστολή της ανωτέρω παραγράφου 3.4 αυτόματα θα 
μειωθεί στο δέκα τοις εκατό (10%) της αρχικής της τιμής την ημέρα λήξεως 
της περιόδου εγγυήσεως του Υποβρυχίου 2, ως ορίζεται στο Αρθρο 17, 
παράγραφος 1.2. Στην περίπτωση που εκκρεμούν απαιτήσεις εγγυήσεως 
σχετικά με το Υποβρύχιο 2, τότε η εγγυητική επιστολή δεν θα μειωθεί, μέχρις 
ότου αυτές οι απαιτήσεις εγγυήσεως ικανοποιηθούν. Η εγγυητική επιστολή θα 
μηδενισθεί, θα εκπνεύσει και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο εντός τριάντα (30) 
Ημερών μετά την λήξη της περιόδου εγγυήσεως του Υποβρυχίου 2. Στην 
περίπτωση που εκκρεμούν απαιτήσεις εγγυήσεως, τότε η εγγυητική επιστολή 
δεν θα μηδενισθεί, δεν θα επιστραφεί, μέχρις ότου αυτές οι απαιτήσεις 
εγγυήσεως ικανοποιηθούν. 

3.6 Θα παραδοθεί στον Αγοραστή από τον Ανάδοχο δέκα (10) Ημέρες 
πριν την παράδοση του Υποβρυχίου 3, μία εταιρική εγγυητική επιστολή 
καλής εκτελέσεως των όρων της Συμβάσεως, η οποία θα εκδοθεί από τον 
Ανάδοχο υπέρ του Αγοραστή και θα αντιπροσωπεύει το δέκα τοις εκατό 
(10%) της τιμής του Υποβρυχίου 3, όπως αναφέρεται στο Αρθρο 5 
παράγραφος 3.3 της παρούσας Συμβάσεως. 
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3.7 Η εγγυητική επιστολή της ανωτέρω παραγράφου 3.6, αυτόματα θα 
μειωθεί στο δέκα τοις εκατό (10%) της αρχικής της τιμής την ημέρα λήξεως 
της περιόδου εγγυήσεως του Υποβρυχίου 3, ως ορίζεται στο Άρθρο 17, 
παράγραφος 1.2. Στην περίπτωση που εκκρεμούν απαιτήσεις εγγυήσεως 
σχετικά με το Υποβρύχιο 3, τότε η εγγυητική επιστολή δεν θα μειωθεί, μέχρις 
ότου αυτές οι απαιτήσεις εγγυήσεως ικανοποιηθούν. Η εγγυητική επιστολή θα 
μηδενισθεί, θα εκπνεύσει και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο εντός τριάντα (30) 
Ημερών μετά την λήξη της περιόδου εγγυήσεως του Υποβρυχίου 3. Στην 
περίπτωση που εκκρεμούν απαιτήσεις εγγυήσεως, τότε η εγγυητική επιστολή 
δεν θα μηδενισθεί και δεν θα επιστραφεί, μέχρις ότου αυτές οι απαιτήσεις 
εγγυήσεως ικανοποιηθούν. 

3.8 Θα παραδοθεί στον Αγοραστή από τον Ανάδοχο δέκα (10) Ημέρες πριν 
την παράδοση του Υποβρυχίου' 4, μία εταιρική εγγυητική επιστολή καλής 
εκτελέσεως των όρων της Συμβάσεως, η οποία θα εκδοθεί από τον Ανάδοχο 
υπέρ του Αγοραστή και θα αντιπροσωπεύει το δέκα τοις εκατό (10%) της 
τιμής του Υποβρυχίου 4, όπως αναφέρεται στο Αρθρο 5, παράγραφος 3.4 της 
παρούσας Συμβάσεως. 

3.9 Η εγγυητική επιστολή της ανωτέρω παραγράφου 3.8, αυτόματα θα 
μειωθεί στο δέκα τοις εκατό (10%) της αρχικής της τιμής την ημέρα λήξεως 
της περιόδου εγγυήσεως του Υποβρυχίου 4, ως ορίζεται στο Αρθρο 17, 
παράγραφος 1.2. Η εγγυητική επιστολή θα μηδενισθεί, θα εκπνεύσει και θα 
επιστραφεί στον Ανάδοχο εντός τριάντα (30) Ημερών μετά την λήξη της 
περιόδου εγγυήσεως του Υποβρυχίου 4. Στην περίπτωση που εκκρεμούν 
απαιτήσεις εγγυήσεως, τότε η εγγυητική επιστολή δεν θα μηδενισθεί και δεν 
θα επιστραφεί, μέχρις ότου αυτές οι απαιτήσεις εγγυήσεως ικανοποιηθούν. 

3.10 Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να ανανεώνει τις εγγυητικές επιστολές καλής 
εκτελέσεως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη λήξη, σε περίπτωση που 
συμβατικές υποχρεώσεις εγγυήσεως, συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
περιέχονται στο Πρωτόκολλο Παραδόσεως και Αποδοχής δεν έχουν 
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αποκατασταθεί. Το ποσόν της εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως θα 
μειώνεται κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας κατά την περίοδο επεκτάσεως. 

3.11 Υπόδειγμα αυτής της εγγυητικής επιστολής παρατίθεται στο 
Παράρτημα I. 

4. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να τηρεί πλήρως ενήμερο τον Αγοραστή για τυχόν 
σημαντικά ζητήμιατα που ανακύπτουν σε σχέση με πλημμελή εκπλήρωση ή 
υπερημερία των υπεργολάβων του και να ασκεί πάντοτε τα δικαιώματά του 
ενάντιον αυτών των υπεργολάβων, συμπεριλαμβανομένης και της άσκησης 
των δικαιωμάτων του από εγγυήσεις που έχει λάβει από τους υπεργολάβους 
αυτούς. 
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ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 


1. 0 Ανάδοχος βεβαιώνει ότι δεν έχει και δεν θα έχει κανέναν εκπρόσωπο, 
ενδιάμεσο ή πράκτορα (εκτός του δικού του προσωπικού) για το αντικείμενο της 
παρούσας Σύμβασης. Πρόσωπα ή εταιρείες που μπορεί να έχουν ενεργήσει ή 
εμπλακεί πριν την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας υπό την 
έννοια του προηγούμενου εδαφίου, εκ μέρους του Αναδόχου, δεν εμπλέκονται και 
δεν θα εμπλακούν στην εκτέλεση αυτής της Σύμβασης. 

2. Ο Ανάδοχος δεν έχει και δεν θα συμφωνήσει στο μέλλον να πληρώσει 
αμοιβές επιτυχίας (ευοοοεε ίεβε), εύρετρα, αμοιβές συμβούλων ή παρόμοιες αμοιβές ή 
προμήθειες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 
Εντούτοις, ο Ανάδοχος δικαιούται να λαμβάνει επαγγελματικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σε σχέση με τη Σύμβαση από δικηγορικά γραφεία, φορολογικούς 
συμβούλους, τεχνικούς συμβούλους, λογιστές κλ.π. Εάν λάβει αυτές τις υπηρεσίες 
εκτός Ελλάδος, ο Ανάδοχος θα γνωστοποιήσει τις σχετικές συμβάσεις στον 
Αγοραστή σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος Αρθρου. 

3. Ο Ανάδοχος δεν θα χρησιμοποιεί εξωχώριες εταιρείες ή οντότητες ως 
άμεσους προμηθευτές μερών, εξοπλισμού, υπηρεσιών ή άλλων σε σχέση με το 
αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης εκτός εάν η ανάθεση της σύμβασης σε 
εξωχώρια εταιρεία είναι αποδεδειγμένα αναπόφευκτη (και μόνο εφόσον 
γνωστοποιηθεί προηγουμένως στον Αγοραστή, η γνωστοποίηση δε αυτή θα 
περιλαμβάνει και διαθέσιμες πληροφορίες αναφορικά με τον πραγματικό ιδιοκτήτη 
της σχετικής εξωχώριας εταιρείας). Για τους σκοπούς του παρόντος Αρθρου οι 
«εξωχώριες εταιρείες ή οντότητες» θα έχουν την έννοια που ορίζεται στο Ν. 
3091/2002 και στο Ν. 3310/2005, ως ισχύουν κατά την ημερομηνία της παρούσας, 
ήτοι κάθε εταιρεία ή οντότητα που εδρεύει σε χώρα άλλη από αυτή που κυρίως 
δραστηριοποιείται και απολαύει προνομιακής φορολογικής μεταχείρισης, 
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς, αυτών που εδρεύουν στις χώρες που 
απαριθμούνται στην υπ : αρίθμ. 1 108437/2565/ΔΟΣ/1 5.11.2005 Απόφαση του 
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Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών επί τη βάσει του καταλόγου που εξέδωσε ο 
ΟΟΣΑ, καθώς και εκείνων που πληρούν τα κριτήρια της Εγκυκλίου 
1021764/10217/Β0012/ΠΟΛ 1041/5-3-2003 του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών. 

4. Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει στον Αγοραστή, εντός τριάντα (30) Ημερών από 
την υπογραφή τους, ακριβές αντίγραφο όλων των εγγράφων συμβάσεων ή 
δεσμεύσεων αξίας άνω των 100,000 Ευρώ που θα συνάψει ή θα τροποποιήσει από 
την Ημερομηνία Ενεργοποιήσεως της Εκτελεστικής Συμφωνίας και εφεξής με 
οποιονδήποτε τρίτο σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, μαζί με όλα τα συναφή 
παραρτήματα, προσαρτήματα και πίνακες. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα προσκομίσει 
στον Αγοραστή, εντός τριάντα (30) Ημερών από την λήψη έγγραφης ειδοποίησης, 
ακριβή αντίγραφα οποιασδήποτε έγγραφης σύμβασης ή συμφωνίας έχει συνάψει στο 
παρελθόν μετά την 21η Σεπτεμβρίου 2009 με οποιονδήποτε υποκατασκευαστή ή 
άλλον τρίτο σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης. Τα ανωτέρω δεν 
εφαρμόζονται για τυποποιημένες συμβάσεις, όπως συμβάσεις εργασίας, δανεισμού 
προσωπικού, υπηρεσίες κοινής ωφελείας κλ.π. 

5. Ο Ανάδοχος θα μιεριμινήσει ώστε όλες οι πληρωμές σε υποκατασκευαστές, 
συμβούλους (στο βαθμό που είναι επιτρεπτό) και προμηθευτές, σε σχέση με την 
παρούσα Σύμβαση, να γίνονται αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών που 
τηρούνται σε υποκαταστήματα τραπεζών που βρίσκονται και λειτουργούν εντός της 
ζώνης του ΟΟΣΑ καθώς και στα ΗΑΕ. 

6. Ο Ανάδοχος θα μεριμινήσει ώστε οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
παραγράφους I, 2 και 3 του παρόντος Αρθρου να επιβληθούν επίσης δια της 
αντίστοιχης υποσύμιβασης και στον Κύριο Υποκατασκευαστή. 

7. Ο Αγοραστής δικαιούται, δαπάναις του, να αναθέσει σε διεθνή ανεξάρτητη 
ελεγκτική εταιρεία (λ.χ. ΚΡΜΟ. Ρ\ν(?. Επιεί & Υουπμ. Οβίοϊίίο ή ΒΟΟ) ή στο 
ελληνικό υποκατάστημια μιιας τέτοιας εταιρείας να επιθεωρήσει και να ελέγςει όλες 
τις συμβατικές σχέσεις και πληρωμές του Αναδόχου μιε τους υποκατασκευαστές και 
προμιηθευτές του για αγαθά, εξοπλισμιό και υπηρεσίες σε σχέση μιε την παρούσα 
Σύμιβαση, καθώς και τα σχετικά λογιστικά, εταιρικά και εμπορικά βιβλία και αρχεία 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


3587 


του Αναδόχου, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης που θα αποστέλλεται στον Ανάδοχο 
τουλάχιστον τριάντα (30) Εργάσιμες Ημέρες πριν την έναρξη του ελέγχου. Η 
ειδοποίηση θα περιλαμβάνει ένα πλήρες ακριβές αντίγραφο της επιστολής ανάθεσης 
του ελεγκτή, έναν πλήρη κατάλογο των προσώπων που θα απασχοληθούν στον 
έλεγχο και την ημερομηνία λήξης του ελέγχου. 

Ο Ανάδοχος θα διασφαλίζει ότι οι ελεγκτές του Αγοραστή κατά τη διάρκεια του 
κανονικού ωραρίου λειτουργίας του Αναδόχου θα έχουν πλήρη και άμεση πρόσβαση 
σε κάθε ζητηθείσα πληροφορία στην κατοχή ή έλεγχο του Αναδόχου και θα έχουν το 
δικαίωμα να εξετάζουν και να επιθεωρούν κάθε αρχείο του Αναδόχου που αφορά και 
εμπεριέχει συναλλαγές σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση και να θέτει ερωτήσεις 
(εφόσον ζητηθεί από τον Ανάδοχο ή το αντίστοιχο άτομο παρουσία ανεξάρτητου 
μάρτυρα ή νομικού συμβούλου ή λογιστή) στο προσωπικό και στη διοίκηση του 
Αναδόχου. 

Ο έλεγχος θα εκκινήσει εφόσον, (α) κάθε έλεγχος διεξάγεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
να μην παρακωλύει αδικαιολόγητα τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες, (β) 
επουδενί οι έλεγχοι κατά την παρούσα δεν θα διεξάγονται συχνότερα από άπαξ κάθε 
ημερολογιακό έτος και (γ) ο Ανάδοχος δεν έχει αποστείλει έγγραφη ειδοποίηση 
απόρριψης στον Αγοραστή εντός δέκα (10) Εργασίμιον Ημερών μετά τη λήψη της 
έγγραφης ειδοποίησης αναφορικά με τον έλεγχο. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να 
απορρίψει εάν (ί) η ελεγκτική εταιρεία δεν πληρεί τα κριτήρια της παρούσας 
παραγράφου 7, (ϋ) η ειδοποίηση δεν περιέχει την επιστολή ανάθεσης ή η επιστολή 
ανάθεσης δεν είναι σύμφωνη με την παρούσα παράγραφο 7, (ίϋ) η ειδοποίηση δεν 
περιέχει πλήρη κατάλογο όλων των προσώπων που θα απασχοληθούν στον έλεγχο ή 
ένα από αυτά τα πρόσωπα έχει σύγκρουση συμφερόντιον, (ίν) ο πλέον πρόσφατος 
έλεγχος κατά την παρούσα έχει ολοκληρωθεί σε χρόνο μικρότερο των δώδεκα (12) 
μηνών πριν την αναγγελθείσα ημερομηνία έναρξης του ελέγχου ή (ν) η αναγγελθείσα 
ελεγκτική εταιρεία ή οποιαόήποτε από τα αναγγελθέντα πρόσωπα έχουν παραβιάσει 
τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας σύμφωνα με την αντίστοιχη επιστολή ανάθεσης ή 
την παρούσα παράγραφο 7 σε κάποιον από τους προηγούμενους ελέγχους κατά την 
παρούσα. Οι ελεγκτές που θα διοριστούν από τον Αγοραστή σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο δεν θα δικαιούνται να δημοσιοποιούν οποιαδήποτε 
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εμπιστευτική πληροφορία (όπως και οι δικηγόροι και οι φορολογικοί σύμβουλοι) που 
θα περιέρχεται στην κατοχή ή γνώση τους. Επιπλέον, οι ελεγκτές και ο Αγοραστής 
αναλαμβάνουν να μεταχειρίζονται ως ιδιαιτέρως εμπιστευτική κάθε πληροφορία, 
δεδομένα και έγγραφα που θα λάβουν σε σχέση με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω 
ελέγχους. Εκτός εάν προβλέπεται ρητώς από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, ο 
Αγοραστής δεν θα αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο κάθε τέτοια πληροφορία, 
δεδομένα και έγγραφα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Αναδόχου. 

Οι ελεγκτές που θα διορισθούν από τον Αγοραστή σύμφωνα με την παράγραφο αυτή 
θα υπογράψουν έγγραφη δέσμευση επιβεβαιώνοντας τις υποχρεώσεις τους για 
εμπιστευτικότητα έναντι του Αναδόχου. 

8. Ο Ανάδοχος θα υιοθετήσει, εφαρμόσει και δημοσιοποιήσει στη διαδικτυακή 
του ιστοσελίδα πολιτική κατά της διαφθοράς σύμφωνα με τις αρχές του ΟΟΣΑ. Η εν 
λόγω πολιτική θα καθορίζει τα εσωτερικά πρότυπα ώστε να δύναται ο Ανάδοχος να 
συμμορφώνεται πάντοτε με τους εφαρμοστέους Ελληνικούς και διεθνείς κανόνες 
κατά της διαφθοράς. 

Ο Ανάδοχος θα επιβάλει κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων και θα λαμβάνει 
επανορθωτικά μέτρα όταν κάποιος εκ των διευθυντών, στελεχών ή υπαλλήλων και 
προσωπικού του παραβιάσει τις υποχρεώσεις του κατά της διαφθοράς. 

9. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος με πρόθεση παραβιάζει ουσιωδώς τα 
καθήκοντά του εκ των παραγράφων 1, 2, 3, 5 ή 7 (εντούτοις μόνο σε σχέση με την 
παραχώρηση πρόσβασης για διενεργηθησόμενο έλεγχο και όχι σε σχέση με επί 
μέρους στοιχεία του ελέγχου) του παρόντος Αρθρου 8 και ο Ανάδοχος δεν 
θεραπεύσει αυτή την παραβίαση εντός τριάντα (30) Ημερών μετά τη λήψη από τον 
Ανάδοχο σχετικής ειδοποίησης του Αγοραστή, ο Αγοραστής θα δικαιούται να 
καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 27 της παρούσας. 1 ια κάθε 
παραβίαση των καθηκόντων του Αναδόχου εκ των παραγράφων 4 και 7 (άλλων από 
αυτών που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο) του παρόντος Αρθρου 8, ο Αγοραστής 
θα ειδοποιεί εγγράφως τον Ανάδοχο και θα του δίνει μια εύλογη περίοδο θεραπείας 
τριάντα (30) Ημερών. Εάν ο Ανάδοχος. δεν θεραπεύσει την παραβίαση αυτή, τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη θα προβούν σε καλόπιστες διαπραγματεύσεις προκειμένου να 
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διασφαλίσουν την ορθή εκπλήρωση των καθηκόντων του Αναδόχου κατά τις 
παραγράφους 4 και 7 του παρόντος Άρθρου. 
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ΑΡΘΡΟ 9 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

1. Κάθε Υποβρύχιο και όλα τα υλικά, ανταλλακτικά και εξοπλισμό αυτού, είτε 
επί πλοίου είτε όχι, θα είναι ασφαλισμένο από τον Ανάδοχο με δικές του δαπάνες, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής και των δοκιμών, μέχρι την παράδοση και 
αποδοχή του αντιστοίχου Υποβρυχίου. 

2. Η ασφάλιση αυτή θα καλύπτει μέχρι το ποσό που αναφέρεται στις 
παραγράφους 3.1, 3.2, 3.3 και 3.4 του Άρθρου 5, για το αντίστοιχο Υποβρύχιο και 
την αξία των Υλικών του Αγοραστή (ΟΡΜ), συν αξία πέντε τοις εκατό (5%) για 
κάλυψη της αναπροσαρμογής των τιμών και άλλων εξόδων. 

3. Η αξία των Υλικών του Αγοραστή (ΟΡΜ) θα γνωστοποιείται από τον 
Αγοραστή στον Ανάδοχο εγκαίρως πριν την παράδοση των Υλικών του Αγοραστή 
(ΟΡΜ). 

4.1 Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το 
Υποβρύχιο 1 να εκδοθεί από κοινού, στο όνομα του Αγοραστή και του Κυρίου 
Υποκατασκευαστή, από πρώτης κλάσεως ασφαλιστές, και θα συμπεριλαμβάνει 
όλους τους κινδύνους πλην του πολέμου, σύμφωνα με τους όρους του «Ιηείίίυίο 
01311505 Ιογ Βιπίάετ Κ.Ϊ5ΐ<5 -Γερμανική Έκδοση». Ένα υπόδειγμα του αποδεικτικού 
ασφαλιστικής κάλυψης επισυνάπτεται στην παρούσα Σύμβαση, στο Παράρτημα .1, 
και ένα υπογεγραμμένο αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης θα υποβληθεί από τον 
Κύριο Υποκατασκευαστή στον Αγοραστή, δια μέσου του Ανάδοχου, μετά την 
Ημερομηνία Ενεργοποιήσεως της Συμβάσεως. 

4.2 Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τα Υποβρύχια 2, 3 και 4 θα εκδοθεί από 
κοινού, στο όνομα του Αγοραστή και του Αναόόχου. από πρώτης κλάσεως 
ασφαλιστές, και θα συμπεριλαμβάνει όλους τους κινδύνους πλην του πολέμου, 
σύμφωνα με τις όρους του «ΙηδΙϊίυίε Οαυεοε ίοτ ΒυίΜετ Πιείτε". Υπόδειγμα του 
αποδεικτικού ασφαλιστικής κάλυψης επισυνάπτεται στην παρούσα Σύμβαση, στο 
Παράρτημα I, και ένα υπογεγραμμένο αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης θα 
υποβληθεί από τον Ανάδοχο στον Αγοραστή, μετά την Ημερομηνία Ενεργοποιήσεως 
της Συμβάσεως. 
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5.1 Σε περίπτωση που το Υποβρύχιο 1, από οποιαδήποτε αιτία και οποτεδήποτε, 
περιέλθει ή θεωρηθεί ότι έχει περιέλθει σε ολική απώλεια και η απώλεια αυτή, 
σύμφωνα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, θεωρηθεί τεκμαρτή ή συμφωνημένη ή 
κατά συμβιβασμό ολική απώλεια, το σύνολο της ασφαλιστικής αποζημιώσεως θα 
καταβληθεί από κοινού στον Αγοραστή και στον Κύριο Υποκατασκευαστή, ως 
αποζημίωση. Από τα χρήματα αυτά, ο Αγοραστής θα εισπράξει τα ποσά που θα έχουν 
πληρωθεί από αυτόν στον Κύριο Υποκατασκευαστή, και επιπλέον την καθορισμένη 
αξία των Υλικών Αγοραστή (ΟΡΜ) ύψους 500.000 ευρώ, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 και 3 ανώτερο», και οποιοδήποτε υπόλοιπο ποσό θα ανήκει στον 
Κύριο Υποκατασκευαστή. Έναντι της προαναφερόμενης εισπράξεως της 
αποζημιώσεως, ο Αγοραστής θα απελευθερώσει τις εγγυήσεις που έχουν εκδοθεί 
υπέρ αυτού, σε αναλογία προς τα εισπραχθέντα ποσά. Σε μία τέτοια περίπτωση 
ολικής απώλειας, το σχετικό με το Υποβρύχιο 1 αντίστοιχο τμήμα της Συμβάσεως θα 
θεωρηθεί λυθέν, χωρίς περαιτέρω σχετική ευθύνη του Αγοραστή ή/και του Αναδόχου 
ή/και του Κυρίου Υποκατασκευαστή, σχετικά με αυτό. 

5.2 Σε περίπτωση που τα Υποβρύχια 2, 3 και 4, από οποιαδήποτε αιτία και 
οποτεδήποτε, περιέλθουν ή θειαρηθεί ότι έχουν περιέλθει σε ολική απώλεια και η 
απώλεια αυτή, σύμφωνα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, θεωρηθεί τεκμαρτή ή 
συμφωνημένη ή κατά συμβιβασμό ολική απώλεια, το σύνολο της ασφαλιστικής 
αποζημιώσεως θα καταβληθεί από κοινού στον Αγοραστή και στον Ανάδοχο, ως 
αποζημίωση. Από τα χρήματα αυτά, ο Αγοραστής θα εισπράξει τα ποσά που θα έχουν 
πληρωθεί από αυτόν στον Ανάδοχο. και επιπλέον την καθορισμένη αξία των Υλικών 
Αγοραστή (ΟΡΜ) ύψους 500.000 ευριδ. σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 
ανωτέρω, και οποιοδήποτε υπόλοιπο ποσό Οα ανήκει στον Ανάδοχο. Έναντι της 
προαναφερόμενης εισπράξεως της αποζημιώσεως, ο Αγοραστής 0α απελευθερώσει 
τις εγγυήσεις που έχουν εκδοθεί υπέρ αυτού, σε αναλογία προς τα εισπραχθέντα 
ποσά. Σε μία τέτοια περίπτωση ολικής απώλειας, τα αντίστοιχο τμήμα της 
Συμβάσεως θα θεωρηθεί λυθέν. χωρίς περαιτέρω σχετική ευθύνη του Αγοραστή ή/και 
του Αναδόχου . 

ό. Σε περίπτωση κατά την οποία, η ζημία ασφαλισθέντων αντικειμένων δεν έχει 
ως αποτέλεσμα ολική) απώλεια ή τεκμαρτή ολική απώλεια της ασφαλιζόμενης 
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περιουσίας, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 παραπάνω, ο Αγοραστής θα δώσει 
άμεσα την έγγραφη συναίνεσή του ώστε οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις να 
καταβληθούν απευθείας στον Ανάδοχο (ή στον Κύριο Υποκατασκευαστή για το 
Υποβρύχιο 1) και οι ζημίες θα επισκευαστούν ή τα κατεστραμμένα μέρη θα 
αντικατασταθούν από τον Ανάδοχο (ή τον Κύριο Υποκατασκευαστή) κατά συνήθη 
τρόπο και κατά τις εργάσιμες ώρες, κάνοντας χρήση των ποσών αυτών. Ο χρόνος 
παραδόσεως, κατά το Άρθρο 24 της Συμβάσεως αυτής, θα επεκταθεί αντιστοίχως, 
κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ του Αγοραστή και του Αναδόχου, λαμβάνοντας 
υπόψη την καθυστέρηση στην παράδοση που προκλήθηκε από κάθε τέτοιου είδους 
ζημία ή οποιαδήποτε επισκευή εξ αυτής. Τυχόν επιπλέον δικαιώματα, πέραν των 
παραπάνω, δεν είναι δυνατό να θεμελιωθούν από τέτοιου είδους ζημίες. 

7. Κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως της Σύμβασης στις εγκαταστάσεις του 
Κυρίου Υποκατασκευαστή, ο Ανάδοχος, με δικά του έξοδα, θα ασφαλίσει έναντι 
ατυχημάτων το προσωπικό του Αγοραστή, το οποίο θα είναι επιφορτισμένο για το 
σκοπό αυτό στις εγκαταστάσεις του Κυρίου Υποκατασκευαστή ή στις εγκαταστάσεις 
τιον υποκατασκευαστών του. 

Η ασφάλιση θα καλύπτει τα παρακάτω ποσά ανά άτομο : 

Περίπτωση Θανάτου: 50.000,00 ΕΥΡΩ (πενήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ) 

Περίπτωση Αναπηρίας: 100.000,00 ΕΥΡΩ (εκατό χιλιάδες ΕΥΡΩ) 

Η ασφάλιση επίσης θα καλύπτει τους κινδύνους για το προσωπικό του Αγοραστή στα 
συνηθισμένα μέσα μεταφοράς, που θα χρησιμοποιούνται για μετάβαση στα συνεργεία 
του Κυρίου Υποκατασκευαστή ή τιον υποκατασκευαστών του ή για την επιστροφή 
από εκεί. 

Οποιοσδήποτε άλλες απαιτήσεις κατά του Κύριου Υποκατασκευαστή θα 
αποκλείονται. 
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ΑΡΘΡΟ 10 

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

Η Σύμβαση αυτή θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους Ελληνικούς 
νόμους. 
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ΑΡΘΡΟ 11 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

1. 0 Ανάδοχος, με δική του δαπάνη, θα προμηθεύσει, τοποθετήσει, δοκιμάσει 
και παραδώσει όλα τα υλικά και θα διαθέσει όλες τις υπηρεσίες, όπως 
προδιαγράφεται στην παρούσα Σύμβαση. Για τα Υλικά ΟΡΜ, ισχύει το Άρθρο 21. 

2. Για τα υλικά και τις μονάδες εξοπλισμού (“ΒΟγ” σύμφωνα με το Παράρτημα 
Α) εκτός των ΟΡΜ, ο Ανάδοχος θα πιστοποιεί, όπως προδιαγράφεται λεπτομερώς 
στα Άρθρα 13 και 14, ότι η ποιότητά τους συμφωνεί με την Τεχνική Προδιαγραφή, 
σύμφωνα με το Παράρτημα Α. 

3. Τα υλικά, μηχανήματα, εξοπλισμός των Υποβρυχίων θα είναι καινούργια από 
το εργοστάσιο (κατά την εγκατάστασή τους), εκτός των περιπτώσεων που θα 
χρησιμοποιηθούν για τις δοκιμές των Υποβρυχίων και την εκπαίδευση του 
προσωπικού του Αγοραστή. 

4. Όλα τα δευτερευούσης σημασίας υλικά εξοπλισμού που χρειάζονται για την 
ορθή ολοκλήρωση και λειτουργία των Υποβρυχίων, παρότι δεν προδιαγράφονται 
ειδικώς στην Τεχνική Προδιαγραφή, θα προμηθεύονται και θα τοποθετούνται από τον 
Ανάδοχο με δική του δαπάνη. 

5. Η σειρά κατασκευής τιον Υποβρυχίιον 2, 3 και 4 για την περίοδο μετά την 
Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας (ΕϋΌΑ) παρατίθεται στο 
Παράρτημα Ό. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν επιτύχει δύο (2) συνεχόμενα 
συμβατικά γεγονότα που αναφέρονται στο Παράρτημα Ο, ο Αγοραστής θα δικαιούται 
να καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με το Άρθρο 27. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


3595 


ΑΡΘΡΟ 12 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 

1. Ούτε ο Ανάδοχος ούτε ο Αγοραστής μπορούν χωρίς την γραπτή έγκριση του 
άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, η οποία δεν θα παρέχεται για εύλογη αιτία μόνο, να 
εκχωρούν ή μεταβιβάζουν την Σύμβαση, ή μέρος αυτής, μερίδιο, δικαίωμα ή 
υποχρέωση σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Εν τούτοις ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα 
εκχώρησης των απαιτήσεων πληρωμών του εκ της Σύμβασης σε μία ή περισσότερες 
αναγνωρισμένες Τράπεζες, σύμφωνα με το Αρθρο 45 του Προεδρικού Διατάγματος 
284/1989. 

2. Οι βασικοί υποκατασκευαστές και προμηθευτές του Αναδόχου για την 
κατασκευή των Υποβρυχίων παρουσιάζονται στην Τεχνική Προδιαγραφή 
(Παράρτημα Α αυτής της Συμβάσεως) και στο συνημμένο Παράρτημα Κ. Σε 
περίπτωση αλλαγής ή προσθήκης οποιουδήποτε βασικού υποκατασκευαστή ή 
προμηθευτή, ο Ανάδοχος θα ζητήσει την γραπτή συγκατάθεση του Αγοραστή. Η εν 
λόγιο συγκατάθεση δεν θα παρέχεται για εύλογη αιτία μόνο. Για τυχόν άλλους 
υποκατασκευαστέε που θα επιλεγούν από τον Ανάδοχο κατά την αποκλειστική] 
διακριτική του ευχέρεια, ο Ανάδοχος θα λαμβάνει υπόψη τους τοπικούς προμηθευτές. 
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ΑΡΘΡΟ 13 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Ο Αγοραστής θα μεριμνήσει στα πλαίσια της Διακρατικής συμφωνίας των 
χωρών μελών του ΝΑΤΟ, 5ΤΑΝΑΟ 4107 και σχετικού ΜΟυ για υπηρεσίες πέραν 
των παρεχομένων από την 3ΤΑΝΑΟ 4107 και ο Ανάδοχος θα αποδεχθεί ο ίδιος και 
θα μεριμνήσει ώστε και ο Κύριος Υποκατασκευαστής να αποδεχθεί Κρατική 
Διασφάλιση Ποιότητας, από την Γερμανική Κυβέρνηση / Υπουργείο Άμυνας / 
Υπηρεσία Προμηθειών (ΒΥ/Β). Η ΒΥ/Β θα διαθέσει στις εγκαταστάσεις του Κυρίου 
Υποκατασκευαστή αρμοδίως εξουσιοδοτημένο και κατάλληλο προσωπικό, που στο 
εξής θα αναφέρεται ως ζ)ΑΚ, για έλεγχο ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Αζ)ΑΡ-110 κατά την διάρκεια του μέρους της Συμβάσεως, που αφορά στην 
σχεδίαση, κατασκευή και δοκιμές και ελέγχους αποδοχής (ΡΑΤε, ΗΑΤ$, 5ΑΤε) του 
Υποβρυχίου 1, καθώς και στην κατασκευή και δοκιμές αποδοχής (ΡΑΤ$) όσων 
υλικών και συστημάτων κατασκευάζονται στη Γερμανία, για τα Υποβρύχια 2, 3 και 
4. 

2. Ο ΟΑΓ- στα πλαίσια των αρμοδιοτήπον του, θα επικοινωνεί και θα 
συνεργάζεται στενά με τους εκπροσώπους του Αγοραστή, δηλαδή το Ελληνικό 
Ναυτικό Κλιμάκιο Κιέλου (ΝΚΚ), οι οποίοι θα είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι 
για την παρακολούθηση της Σύμβασης εκ μέρους του Αγοραστή, όπως προβλέπεται 
στο Αρθρο 34, της παρούσας Σύμβασης. 

3. Ο Αγοραστής θα διορίσει για το μέρος της παρούσας Σύμβασης, που αφορά 
στην κατασκευή και στις δοκιμές και ελέγχους αποδοχής των Υποβρυχίων 2, 3 και 4, 
κατάλληλα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του, οι οποίοι στο εξής θα καλούνται 
Ομάδα Ρ.ποπτείας Ποιότητας (ΟΕΠ), για να διεξάγουν Κρατική Διασφάλιση 
Ποιότητας σε όλα τα στάδια της Σύμβασης, μέχρι την ολοκλήρωση της. Η ΟΕΠ είναι 
δυνατόν να επικουρείται από εξουσιοδοτημένο φορέα ελέγχου (Νηογνώμονα). 

4. Η ΟΕΠ συγκροτείται από τη ΓΔΑΕΕ και υπάγεται σ' αυτήν, σύμφωνα με τα 
Αρθρα 7 και 8 του Κανονισμού Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας του Αμυντικού 
Υλικού. Έχει δε ως αποστολή την εξασφάλιση της εκπλήρωσης από τον Ανάδοχο 
των συμβατικών του υποχρεώσεων, όσον αφορά στη συμμόρφωση των υλικών / 
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υπηρεσιών με τις συμβατικές απαιτήσεις, στην Ελληνική Προστιθέμενη Αξία (ΕΠΑ) 
και στο χρόνο παράδοσης, όπως προβλέπεται στο παρόν Άρθρο, στο Άρθρο 20 και 
στον Κανονισμό Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας του Αμυντικού Υλικού (έκδοση 
Ιουνίου ’98). 

5. Η ΟΕΠ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, θα επικοινωνεί και θα 
συνεργάζεται με τους εκπροσώπους του Αγοραστή, δηλαδή το Ελληνικό Ναυτικό 
Κλιμάκιο Σκαραμαγκά (ΝΚΣ), οι οποίοι θα είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι για 
την παρακολούθηση της Σύμβασης εκ μέρους του Αγοραστή, όπως προβλέπεται στο 
Αρθρο 34, της παρούσας Σύμβασης. 

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τεκμηριώνει και να εφαρμόζει ένα σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας, που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου 130 9002/94, 
πιστοποιημένο από κατάλληλο οργανισμό μέλος του Ιηίεπιβίίοηεΐ Αεεοεωίίοη οί 
Οαεείΐΐοδίίοη δοείώϊεε (ΙΑ03), ένα χρόνο μετά την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της 
Σύμβασης. Για το αντικείμενο της Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει 
στην ΟΕΠ Σχέδιο Ποιότητας εντός είκοσι δύο (22) μηνών από την Ημερομηνία 
Ενεργοποίησης της Σύμβασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικής Διασφάλισης 
Ποιότητας και κατά το πρότυπο ΑΟΑΡ-120. Η ΟΕΠ, εντός σαράντα (40) ήμερων 
από την παραλαβή θα εγκρίνει το Σχέδιο Ποιότητας, ή θα διατυπιοσει τις 
παρατηρήσεις της έπ' αυτού. Ο Ανάδοχος οφείλει να ικανοποιήσει τις παρατηρήσεις 
της ΟΕΠ και να επανυποβάλλει το Σχέδιο Ποιότητας εντός δέκα (10) ημερών από την 
παραλαβή. Η τελική έγκριση από την ΟΕΠ θα γίνει εντός των επόμενων δέκα (10) 
ημερών. Είναι αποδεκτό ότι το Σχέδιο Ποιότητας, που θα εφαρμόσει ο Ανάδοχος 
μπορεί να συμπληρώνεται με ειδικές πρόσθετες απαιτήσεις και μετά την έγκρισή 
του, με τη σύμφωνη γνώμη των Συμβαλλομένων Μερών. 

7. Οι υποκατασκευαστές που θα επιλεγούν από τον Ανάδοχο και θα έχουν τύχει 
της σύμφωνης γνώμης του Αγοραστή, υποχρεούνται να εφαρμόζουν ένα Σύστημα 
Διασφάλισης Ποιότητας στα προϊόντα / υπηρεσίες, που τους ανατίθενται από τον 
Ανάδοχο που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 150-9002 και του 130-9001 για τον 
έλεγχο σχεδίασης. Αλλως υποχρεούνται να εφαρμόζουν το Σύστημα Ποιότητας, το 
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οποίο να τυγχάνει της εγκρίσεως του Αναδόχου , σύμφωνα με τις διαδικασίες του 
Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας αυτού. 

8. Στις συμβάσεις του Ανάδοχου με προμηθευτές / κατασκευαστές του 
εξωτερικού, θα πρέπει να προβλέπεται η υποχρέωση αυτών να υποστούν, εφόσον 
ζητηθεί από τον Αγοραστή, Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας από τις αρμόδιες Αρχές 
των χωρών τους. 

9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κάθε μήνα να συντάσσει και παραδίδει στην ΟΕΠ 
και στο ΝΚΣ, αντίστοιχα, χρονοδιάγραμμα προγραμματισμού των εργασιών 
κατασκευής για τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του. 

10. Όλες οι επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις θα διεξάγονται με τέτοιο τρόπο ώστε 
να μη καθυστερεί αναίτια η εργασία. Τυχόν έγγραφα και δεδομένα , τα οποία θα 
διαβιβάζει ο Ανάδοχος στην ΟΕΠ, στο ΝΚΣ, στο ΝΚΚ και στον ζ)ΑΚ., αντίστοιχα, 
προς έγκριση, θα επιστρέφονται στον Ανάδοχο, εγκεκριμένη ή με παρατηρήσεις, 
εφόσον υπάρχουν, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα υποβολής. Σε 
περίπτωση μη επιστροφής μετά την παρέλευση των είκοσι (20) Ημερών, τα 
υποβληθέντα κατά τα ανωτέρω έγγραφα και δεδομένα θα θεωρούνται εγκεκριμένα. 

11. Ο Ανάδοχος ή ο Κύριος Υποκατασκευαστής θα ενημερώνουν γραπτώς την 
ΟΕΠ, το ΝΚΣ, τον <2>ΑΚ και το ΝΚΚ, αντίστοιχα, σχετικά με τη διαθεσιμότητα 
υλικών και αντικειμένων έτοιμων για εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής (ΡΑΤ), στις 
εγκαταστάσεις των υποκατασκευαστών των, τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα 
ενιορίτερα. Επίσης, ο Ανάδοχος θα ενημερώνει, κατά τον ίδιο τρόπο, για τις 
προκαταρκτικές επιθεωρήσεις και τις δοκιμές, που θα λαμβάνουν χώρα στις 
εγκαταστάσεις του. τουλάχιστον τρεις (3) Εργάσιμες Ημέρες ενωρίτερα. 

12. Κάθε επιθεώρηση θα αρχίζει και θα πραγματοποιείται αμέσως, ώστε να μην 
καθυστερεί αδικαιολόγητα η εργασία, εφόσον τα συμβατικά αντικείμενα είναι 
διαθέσιμα για επιθεώρηση. 

13. Ανεξάρτητα από τις δραστηριότητες της ΟΕΙΙ, του ΝΚΣ, του ΟΑΚ. και του 
ΝΚΚ, ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη για την ικανοποιητική και εμπρόθεσμη 
εκτέλεση του Προγράμματος. 
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14. Με μέριμνα του Αγοραστή θα εκδίδεται για κάθε Υποβρύχιο, Πιστοποιητικό 
Συμμόρφωσης (ΟετΙίίίο&ίο οί Οοηίοπτιίίγ - ΟοΟ), σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας, που θα καλύπτει το Υποβρύχιο και τα συστήματα 
του. 

15. Ειδικότερα για το Υποβρύχιο 1 που θα ναυπηγηθεί στη Γερμανία, καθώς και 
για τα Σύνολα των Υλικών (Ρ3<±Ε§ε Μδίοπαΐδ) που θα κατασκευασθούν στη 
Γερμανία για τα Υποβρύχια 2, 3 και 4 που θα ναυπηγηθούν στην Ελλάδα, θα εκδοθεί 
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Ο ο Ο) από τη Γερμανικοί Κυβερνητική Αρχή 
Διασφάλισης Ποιότητας (ΒΥ/Β). 

16. Τα υλικά και τα συστήματα των Υποβρυχίων 2, 3 και 4 που θα 
κατασκευαστούν στην Ελλάδα, καθώς και οι πρώτες ύλες κατασκευής αυτών, θα 
συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης των αντιστοίχων οίκων κατασκευής. 
Τα τελικά προϊόντα (ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ) θα συνοδεύονται από Πιστοποιητικό 
Συμμόρφωσης (ΟοΟ), προσυπογραμμένο από την αρμόδια ΟΕΠ της ΓΔΑΕΕ. Με την 
έκδοση των πιστοποιητικών συμμόρφωσης (ΟοΟ), για την οποία απαιτείται η 
επιτυχής ολοκλήρωση των ελέγχων και δοκιμών αποδοχής, θεωρείται ότι 
ολοκληρώθηκε η ποιοτική παραλαβή ίων υλικών για τα Υποβρύχια 2, 3 και 4. 

17. Τα έξοδα του προσωπικού του Αγοραστή, το οποίο προβλέπεται να 
χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των αναφερομένων στο παρόν Αρθρο, (μισθοί, 
έξοδα ταξιδιών, παραμονή, ασφάλεια υγείας κλπ.), θα καλύπτονται από τον 
Αγοραστή. 

18. Τα πρότυπα ποιότητας 150 και Αξ)ΑΡ που ισχύουν κατά την ενεργοποίηση 
τηε Σύμβασηο και μνημονεύονται στο παρόν Άρθρο, θα εφαρμοστούν και θα ισχύουν 
μέχρι την ολοκλήρωση της Σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 14 

ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

1. Οι Δοκιμές και Έλεγχοι Αποδοχής του εξοπλισμού και των συστημάτων 
κάθε Υποβρυχίου θα πραγματοποιούνται ως εξής: 

1.1 Εργοστασιακοί Έλεγχοι Αποδοχής (ΡΑΤε) στις εγκαταστάσεις του 
Αναδόχου και των υποκατασκευαστών ή προμηθευτών του. 

1.2 Δοκιμές Αποδοχής εν Όρμω (ΗΑΤε) στο Ναυπηγείο του Αναδόχου για 
τα Υποβρύχια 2, 3 και 4 και στο Ναυπηγείο του Κύριου Υποκατασκευαστή 
για το Υποβρύχιο 1. 

1.3 Δοκιμές Αποδοχής εν Πλω (3ΑΤε) οι οποίες θα πραγματοποιηθούν 
μετά την ολοκλήρωση και τον εξοπλισμό κάθε Υποβρυχίου. 

Το σύνολο των δοκιμών αυτών θα αποκαλούνται «Έλεγχοι και Δοκιμές Αποδοχής» 
ενώ τα 3ΑΤε και ΗΑΤδ θα αποκαλούνται «Δοκιμές Αποδοχής». Ο Κατάλογος των 
Ελέγχιον και Δοκιμών Αποδοχής [Κατάλογος των Δοκιμών Επιδόσεων (ΕΟΡΡ)] 
συμφωνείται αμοιβαία από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και παρατίθεται στο Παράρτημα 
Α, ΒΟν. 0603. 

2. Οι διαδικασίες των ΗΑΤ$ και 8ΑΤ$ των Υποβρυχίων προδιαγράφονται από 
τον Ανάδοχο σε συνεργασία με τον Αγοραστή και τον ζ)ΑΚ και έχουν εγκριθεί από 
τον Αγοραστή και τον ζ)ΑΚ. Τυχόν αλλαγές στις διαδικασίες αυτές μπορούν να 
γίνουν ως εξής: Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει μέσα) του Κύριου Υποκατασκευαστή στον 
Επικεφαλής των Επιθεωρητών (ΝΚΚ) και στον ΟΑΚ, το σχέδιο της σχετικής 
δοκιμής, τουλάχιστον ενενήντα (90) Ημέρες, πριν από την εκτέλεση της Δοκιμής 
αυτής και Ελέγχου στο Υποβρύχιο 1. Ο Επικεφαλής των Επιθεωρητών και ο ζ>ΑΚ. θα 
διαβιβάσουν γραπτώς τα σχόλιά τους, εντός είκοσι (20) Ημερών από τη λήψη του 
σχεδίου. Σε περίπτωση που δεν διαβιβαστούν σχόλια, η διαδικασία δοκιμής θα 
θεωρηθεί εγκεκριμένη. Ο Ανάδοχος θα διαβιβάσει την τελική προδιαγραφή δοκιμής, 
εντός δέκα (10) Ημερών από τη λήξη της προαναφερομένης περιόδου των είκοσι (20) 
Ημερών μέσοι του Κύριου Υποκατασκευαστή. Σε περίπτωση διαφωνίας, ο 
Υπεύθυνος Προγράμματος του Ανάδοχου, ο επικεφαλής των Επιθεωρητών και ο 
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(^ΑΚ, θα συναντηθούν άμεσα για τη διευθέτηση του θέματος. Οι διαδικασίες για τα 
ΗΑΤδ και 5ΑΤ$ των Υποβρυχίων 2, 3 και 4 θα είναι όμοιες με τις διαδικασίες που θα 
εφαρμοστούν για το Υποβρύχιο 1. Οι όποιες διαφορές, θα προσδιορίζονται και θα 
αποτυπώνονται καταλλήλως, με σκοπό την έγκρισή τους από τον Αγοραστή. Η μη 
έγκριση του Αγοραστή θα πρέπει να είναι ευλόγως τεκμηριωμένη. 

3. Μη ολοκληρωμένες εργασίες, ελαττώματα, ανεπάρκειες, ελλείψεις και ζημίες 
που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια των Δοκιμών και Ελέγχων Αποδοχής πρέπει 
να αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τις 
δοκιμές ΗΑΤ ή 5ΑΤ των αντίστοιχων συστημάτων, όπου χρειαστεί, ώστε να 
πιστοποιηθεί τελικώς η σωστή λειτουργία τους. 

4. Οι Δοκιμές Αποδοχής (ΗΑΤ$, 3ΑΤδ), εκτός των δοκιμών και ελέγχων αυτών 
που θα εκτελεσθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγυήσεως, σύμφωνα με το 
Παράρτημα Β, θα διεξαχθούν πριν την παράδοση κάθε Υποβρυχίου. 

5. Κατόπιν κοινής συμφωνίας, μέρος των Δοκιμών Αποδοχής μπορεί να 
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγυήσεως. 

6. Οι Δοκιμές και οι Έλεγχοι Αποδοχής θα πραγματοποιούνται υπό την 
αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει τα 
απαραίτητα μέσα και προσωπικό για την εκτέλεση των δοκιμών, εκτός αυτών που θα 
εκτελεσθούν κατά τη διάρκεια της εγγυήσεως, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Β. 
Ο Αγοραστής θα διαθέσει τους Αξιωματικούς και το πλήρωμα τιον Υποβρυχίων για 
υποστήριξη κατά τη διάρκεια των 5ΑΤδ, εάν ζητηθεί από τον Ανάδοχο και εφόσον 
είναι διαθέσιμοι. 

7. Δοκιμές και Έλεγχοι Αποδοχής, οι οποίες θα διεξαχθούν μετά την παράδοση 
των Υποβρυχίων, σύμφωνα με τις παραπάνιο παραγράφους 4 και 5 ή όπως με άλλο 
τρόπο έχει συμφωνηθεί. θα γίνουν με ευθύνη του Αγοραστή. Για τις Δοκιμές αυτές, 
κατόπιν αιτήσεως του Αγοραστή, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει με 
έξοδά του, τα απαραίτητα μέσα που έχουν προβλεφθεί στις σχετικές συμφωνηθείσες 
διαδικασίες δοκιμών για την εκτέλεση των Δοκιμών αυτών, εάν είναι απαραίτητο, 
καθώς και το προσοιπικό που θα κριθεί απαραίτητο από τον Ανάδοχο για 
υποστήριξη. 
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8. Με εξαίρεση όσων διαλαμβάνονται στην παράγραφο 14 του παρόντος 
Άρθρου 14, σε περίπτωση όπου, κατόπιν συμφωνίας, μέρος των Δοκιμών και 
Ελέγχων Αποδοχής του Οπλικού Συστήματος ή οποιαδήποτε άλλη δοκιμή ή έλεγχος, 
δεν εκτελεστεί προ της παραδόσεως του Υποβρυχίου, όπως καθορίζεται στο παρόν 
Άρθρο, το αντίστοιχο κόστος των δοκιμών, οι οποίες δε θα εκτελεστούν, θα 
επιστραφεί στον Αγοραστή. Το σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης και Αποδοχής, 
σύμφωνα με το Αρθρο 16, θα υπογραφεί με την επιφύλαξη του Αγοραστή για την 
εξασφάλιση των δικαιωμάτων του επί των συστημάτων, τα οποία δεν θα έχουν 
δοκιμασθεί. 

9. Ο Αγοραστής θα διαθέσει ή θα μεριμνήσει για τη διάθεση με δικά του έξοδα 
άλλων πολεμικών πλοίων, αεροσκαφών, ελικοπτέρων και απαραίτητων στόχων για 
την εκτέλεση των ΗΑΤε και δΑΤε, στα οποία αυτά απαιτούνται. Επιπροσθέτως, ο 
Αγοραστής θα παρέχει τα απαραίτητα όπλα (όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Ο) 
για την εκτέλεση των σχετικών Δοκιμών και Ελέγχων, όπως ορίζονται στο εν λόγω 
Παράρτημα ή όπως αμοιβαία θα συμφωνηθούν. 

10. Σε περίπτωση επαναλήψεως των Δοκιμών και Ελέγχων, επειδή το Υποβρύχιο 
δεν ανταποκρίθηκε στις συμφωνημένες επιδόσεις, το κόστος διάθεσης πολεμικών 
πλοίων, αεροπλάνων, ελικοπτέρων και στόχων, καθώς και το κόστος των 
πυρομαχικών, καυσίμων και λοιπών αναλωσίμων που απαιτούνται για την 
επανάληψη των δοκιμών και ελέγχων θα αναλαμβάνεται από τον Ανάδοχο. 

11. Σε περίπτωση απώλειας της τορπίλης ή του ενθηκευμένου βλήματος 
ΗΑΚ.ΡΟΟΝ (ΕΗ(ΓΤν) κατά τη διάρκεια συμφωνημένων δΑΤε, η τορπίλη ή το 
ΕΗΟΤν θα αντικατασταθούν από τον Ανάδοχο με δική του δαπάνη, εάν η απώλεια 
της τορπίλης ή του ΕΗΟΤν οφείλεται σε σφάλμα του Οπλικού Συστήματος του 
Υποβρυχίου. 

12. Ο Αγοραστήο δεν θα αρνηθεί την υπογραφή Πρωτοκόλλων Αποδοχής 
Δοκιμών όταν υπάρχουν ήσσονος σημασίας αποκκλίσεις και αυτές οι αποκκλίσεις 
δεν εμποδίζουν την ολοκλήρωση της βασικής λειτουργίας, ή αποστολής, ή θέτουν σε 
κίνδυνο την ασφάλεια του εξοπλισμού και του προσωπικού. Αυτές όμως οι 
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αποκκλίσεις θα αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο εντός του συντομότερου δυνατού 
χρόνου. 

13. Δοκιμές ακουστικής και μαγνητικής υπογραφής για τα Υποβρύγια 2. 3 και 4. 
Σε περίπτωση όπου, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΗΑΤε και 8ΑΤ$ 
των Υποβρυχίων 2, 3 και 4 και πριν την παράδοση των Υποβρυχίων στον Αγοραστή, 
δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις στην Ελλάδα για την εκτέλεση των δοκιμών ακουστικής 
και μαγνητικής υπογραφής για τα εν λόγω Υποβρύχια, τότε ισχύουν τα ακόλουθα: 

13.1 Το-α Υποβρύχιο-ια θα παραδοθεί-ούν στον Αγοραστή, υπό την 
προϋπόθεση ότι όλες οι άλλες υποχρεώσεις του Αναδόχου, σχετικά με την 
Παράδοση και Αποδοχή του εν λόγω Υποβρυχίου, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμένα στην Σύμβαση, τυχόν δε εκκρεμότητες θα διευθετούνται. 
Πέντε ημέρες προ της παράδοσης του Υποβρυχίου θα εκδοθεί από τον 
Ανάδοχο και θα δοθεί στον Αγοραστή εταιρική «Εγγυητική Επιστολή 
Πληρωμής» ύψους δέκα πέντε τοις εκατό (15%) επί της τιμής του αντίστοιχου 
Υποβρυχίου ως αναφέρεται στο Αρθρο 5, παράγραφος 3 της παρούσας. Η εν 
λόγω Εγγυητική Επιστολή Πληρωμής θα είναι σε ισχύ καθόλη την διάρκεια 
των δοκιμών ακουστικής και μαγνητικής υπογραφής και θα επιστραφεί στον 
Ανάδοχο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών αυτών. Οι εν λόγω 
δοκιμές θα πρέπει να έχουν εκτελεστεί εντός μιάς περιόδου πέντε (5) μηνών 
από την ημερομηνία παραδόσεως του Υποβρυχίου. Μετά το τέλος της ως άνιο 
περιόδου η Εγγυητική Επιστολή Πληρωμής θα επιστραφεί στον Ανάδοχο εφ' 
όσον οι δοκιμές δεν έχουν εκτελεσθεί. 

13.2 Στις περιόδους των εγγυήσεων των Υποβρυχίων αυτών, σύμφωνα με 
τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 17, θα προστεθεί ο χρόνος που απαιτείται για την 
εκτέλεση των δοκιμών αυτών. 

13.3 Όλα τα καθοριζόμενα στη Σύμβαση θα ισχύουν και θα εφαρμόζονται. 
με την επιφύλαξη της ακολουθούσης υποπαραγράφου. 

13.4 Σε περίπτωση όπου τα καθοριζόμενα στο Αρθρο 26 έχουν εφαρμογή, 
τότε το θέμα θα παραπέμπεται προς οριστική επίλυση στη Διαιτησία, 
σύμφωνα με το Αρθρο 28. 




3604 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


14. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ρητώς δηλώνουν, αναγνωρίζουν και συμφωνούν δια 
της παρούσης ότι δεν απαιτούνται άλλες Δοκιμές και Έλεγχοι Αποδοχής για το 
Υποβρύχιο 1, το οποίο είναι έτοιμο για Αποδοχή σύμφωνα με το Άρθρο 16 της 
παρούσας Σύμβασης, όπως επιβεβαιώθηκε από τη Β\νΒ με την από 22 Οκτωβρίου 
2008 επιστολή της, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα Κ. Η 
Αποδοχή του Υποβρυχίου 1 από τον Αγοραστή θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 
την Ημερομηνία Ενεργοποιήσεως της Εκτελεστικής Συμφωνίας υπό τη μόνη 
προϋπόθεση της επανεπιβεβαίωσης από τη Β\νΒ της από 22 Οκτωβρίου 2008 
επιστολής της. Μετά την Αποδοχή του Υποβρυχίου 1, τα 3Τ\ν του οπλικού 
συστήματος του εν λόγω Υποβρυχίου θα διεξαχθούν στα Ελληνικά χωρικά ύδατα. 
Τυχόν ελαττώματα που προκόψουν κατά τη διάρκεια αυτών των $Τ\ν θα 
αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Αρθρο 17. 

15. Ο Αγοραστής θα μεριμνήσει ώστε το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο που θα 
διέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των 5ΑΤδ των Υποβρυχίων 
2, 3 και 4 στα Ελληνικά χωρικά ύδατα να θεσπιστεί το αργότερο εξήντα (60) Ημέρες 
πριν την έναρξη των 5ΑΤ$ του Υποβρυχίου 2. Προς το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα 
ενημερώσει εγγράφως τον Αγοραστή ενενήντα (90) Ημέρες πριν την 
προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης των 3ΑΤε του Υποβρυχίου 2. Σε περίπτωση 
που ο Αγοραστής δεν θεσπίσει το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο εντός της ανωτέρω 
περιόδου, τότε ο Ανάδοχος θα δικαιούται παράταση τηςΛων περιόδου/-ων παράδοσης 
που προβλέπονται στο άρθρο 24 παράγραφοι 1.2-1.4 της παρούσας Σύμβασης κατά 
μία (1) Ημέρα για κάθε Ημέρα μετά την πάροδο της ανωτέρω περιόδου που 
συνεχίζεται η μη θέσπιση από τον Αγοραστή του κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου 
για τα 3ΑΤ$ των Υποβρυχίων 2, 3 και 4. Σε περίπαοση που η μη θέσπιση από τον 
Αγοραστή συνεχίζεται για περισσότερες από 90 ημέρες μετά, την παραλαβή από τον 
Αγοραστή της ανωτέρω ειδοποίησης του Αναδόχου για την έναρξη των 5ΑΤε του 
Υποβρυχίου 2, τα 3ΑΤ$ για το Υποβρύχιο αυτό θα θεωρούνται ολοκληρωμένα. Γα 
ανώτερο) θα ισχύουν κατ’ αναλογία αναφορικά με τα 8ΑΤε των Υποβρυχίων 3 και 4. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


3605 


ΑΡΘΡΟ 15 

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ 

1. Οι επιδόσεις των Υποβρυχίων θα είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο Παράρτημα Β της παρούσας Συμβάσεως. Το εν λόγω Παράρτημα Β 
υπερισχύει των υπολοίπων Παραρτημάτων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 10 του 
Αρθρου 35. 

2. Λεπτομερείς τιμές για την αξιολόγηση των επιδόσεων ή της καταστάσεως του 
Υποβρυχίου καθορίζονται στο Παράρτημα Β, όπως παρακάτω : 

2.1. Σκάφος 

Μετακεντρικό Ύ ψος 

Μέγιστος Μοχλοβραχίονας Επαναφοράς εν Καταδύσει 

Εφεδρική Πλευστότητα 

Δοκιμή Βάθους Κατάδυσης 

Μέγιστη Ταχύτητα εν καταδύσει με Συστοιχία 

Μέγιστη Ταχύτητα εν καταδύσει, με Ριιεί Πείΐ 

Μέγιστη Ταχύτητα εν καταδύσει, για την Λειτουργία τιον Ιστών 

Μέγιστη Ταχύτητα στην Επιφάνεια με τις Κύριες Μηχανές 

Μέγιστη Ακτίνα Ενέργειας Περιπολίας εν Καταδύσει με Συστοιχία 

Μέγιστη Ακτίνα Ενεργείας Περιπολίας εν Καταδύσει με ΡυεΙ ΟεΙΙ 

Τακτικός Βαθμός Αποκρύψεως (1 Π Περίπτωση - 8%) 

Τακτικός Βαθμός Αποκρύψεως (2 11 Περίπτωση - 12.5%) 

Τακτική Διάμετρος 
Συνθήκες Περιβάλλοντος 
2.2 Υπογραφές 

Ακουστική Υπογραφή 
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Μαγνητική Υπογραφή 

Θόρυβος με μορφή παλμών μικρής διάρκειας 
Σπηλαίωση 

2.3 Οπλικό Σύστημα 

3. Υπολογισμοί, έλεγχοι σε περιβάλλον προσομοίωσης ή και δοκιμές είναι 
δυνατό να πραγματοποιηθούν, όπως καθορίζονται στο Παράρτημα Α της Συμβάσεως 
αυτής, με σκοπό να πιστοποιηθεί ότι οι επιδόσεις ή η κατάσταση του κάθε 
συστήματος και - όπου ισχύει - του Υποβρυχίου ως ολοκληρωμένου συνόλου 
(συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ΟΡΜ) είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις, 
όπως προδιαγράφονται στα Παραρτήματα Α και Β. 

4. Σε περίπτωση όπου, οποιοδήποτε σύστημα αποτύχει να ανταποκριθεί στην 
Τεχνική Προδιαγραφή, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Α, ο Ανάδοχος θα προβεί 
σε όλες τις δυνατές ενέργειες για να εντοπισθεί και να διορθιοθεί τυχόν 
δυσλειτουργία και να επισκευασθεί ή να αντικατασταθεί τυχόν ελαττιοματικός 
εξοπλισμός. Για τα ΟΡΜ εφαρμόζεται το Αρθρο 21. 

5. Σε περίπτωση που οι επιδόσεις των Υποβρυχίων δεν επιτευχθούν, θα 
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στα Άρθρα 25 ή/και 26 (εφόσον εφαρμόζεται) της 
παρούσης Συμβάσεως. 
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ΑΡΘΡΟ 16 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι κατά τους όρους της Συμφωνίας 
Πλαίσιο, δεν απαιτούνται άλλες δοκιμές και έλεγχοι του Υποβρυχίου 1 για την 
Αποδοχή του εν λόγω Υποβρυχίου κατά την Ημερομηνία Ενεργοποιήσεως της 
Εκτελεστικής Συμφωνίας. Το Υποβρύχιο 1 ως πρώτο στην κλάση του θεωρείται 
πιστοποιημένο από κάθε άποψη και ως εκ τούτου η σχεδίασή του είναι εγκεκριμένη. 
Κατά την Ημερομηνία Ενεργοποιήσεως της Εκτελεστικής Συμφωνίας, το Υποβρύχιο 

1, πλήρως εξοπλισμένο, έτοιμο για λειτουργία, πρόσφατα χρωματισμένο και 
ασφαλώς ελλιμενισμένο, θα γίνει αποδεκτό και θα παραληφθεί και ένα Πρωτόκολλο 
Παράδοσης και Αποδοχής σύμφωνα με το Παράρτημα Ν Προσθήκη 1 θα εκδοθεί και 
θα υπογραφεί αρμοδίως από τον Αγοραστή που θα πιστοποιεί ότι το Υποβρύχιο 1 
έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, υπό τη μόνη προϋπόθεση 
της ανανέωσης από τη ΒλνΒ της από 22 Οκτωβρίου 2008 επιβεβαιοπικής επιστολής 
της. Το Πρωτόκολλο αυτό θα περιέχει μια δήλωση εγγύησης από τον Ανάδοχο ότι το 
Υποβρύχιο 1 παραδίδεται ελεύθερο βαρών, απαιτήσεων, υποθηκών ή άλλων 
επιβαρύνσεων επί του Υποβρυχίου 1 και όλων των εξαρτημάτων του. Κατά το χρόνο 
της παράδοσης, ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Αγοραστή τα πιστοποιητικά που 
προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση. 

2. Για τα Υποβρύχια 2, 3 και 4, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των 
Δοκιμών και Ελέγχων Αποδοχής εργοστασίου, των δοκιμών εν όρμω και εν πλω 
(ΡΑΤε, ΗΑΤ$, 5ΑΤε), (εκτός από τις δοκιμές που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν 
στη διάρκεια της περιόδου εγγυήσεως σύμφωνα με το Παράρτημα Β), για να 
πιστοποιηθεί η συμμόρφωση του Υποβρυχίου με τους συμβατικούς όρους, το εν λόγω 
Υποβρύχιο, πλήρως εξοπλισμένο, έτοιμο για λειτουργία, πρόσφατα χρωματισμένο 
και ασφαλώς ελλιμενισμένο θα γίνει αποδεκτό από την Επιτροπή Παραλαβής του 
Αγοραστή και θα εκδοθεί Πρωτόκολλο Παραδόσεως και Αποδοχής, όπως στο 
Παράρτημα Ν Προσθήκη 2, δεόντως υπογεγραμμένο από τον Ανάδοχο και την 
Επιτροπή Παραλαβής του Αγοραστή. Το Πρωτόκολλο θα πιστοποιεί ότι το εν λόγω 
Υποβρύχιο κατασκευάστηκε σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους. Στο Πρωτόκολλο 
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θα συμπεριλαμβάνεται δήλωση, με την οποία ο Ανάδοχος θα εγγυάται ότι το εν λόγω 
Υποβρύχιο παραδίδεται ελεύθερο οιασδήποτε αξιώσεως για κατάσχεση, διεκδίκηση, 
υποθήκη, ή άλλες επιβαρύνσεις για το ίδιο και όλα τα εξαρτήματά του. Κατά την 
παράδοση, ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Επικεφαλής των Επιθεωρητών τα 
καθοριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση πιστοποιητικά. 

3. Ήσσονος σημασίας αποκλίσεις από τις συμφωνημένες επιδόσεις ή 
ανεπάρκειες, οι οποίες δεν επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία του Υποβρυχίου, δεν 
θα εμποδίσουν την αποδοχή του Υποβρυχίου αλλά θα πρέπει να αποκατασταθούν 
όπως θα συμφωνηθεί στο σχετικό Πρωτόκολλο Παραδόσεως και Αποδοχής. 
Υπόδειγμα του εν λόγω Πριοτοκόλλου εμφαίνεται στο Παράρτημα Ν Προσθήκη 2 
της Συμβάσεως αυτής. 

4. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 1 του Άρθρου 7, η 
πλήρης κυριότητα, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου του Υποβρυχίου, θα 
μεταβιβάζεται στον Αγοραστή κατά το χρόνο έκδοσης και νόμιμης υπογραφής του 
Πρωτοκόλλου Παραδόσεοις και Αποδοχής. 

5. Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε να υπάρξει μία "Περίοδος Παραμονής στις 
Εγκαταστάσεις του Κυρίου Υποκατασκευαστή" του Υποβρυχίου 1, η οποία δεν θα 
υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) Ημέρες, αρχίζοντας από την επόμενη Ημέρα της 
Παραδόσεως και Αποδοχής από τον Αγοραστή του Υποβρυχίου 1 και της εκτελέσεως 
της εν όρμω και εν πλω εκπαιδεύσεως. Κατά την περίοδο αυτή, όλες οι εκκρεμότητες, 
οι οποίες έχουν συμφωνηθεί στο Πρωτόκολλο Παραδόσεως και Αποδοχής, όπως 
προβλέπεται στο Παράρτημα Ν Προσθήκη 1 της Συμβάσεως αυτής, θα πρέπει να 
έχουν αποκατασταθεί πριν από την αναχώρηση του Υποβρυχίου 1. 

6. Μέχρι τη λήξη της «Περιόδου Παραμονής στις Εγκαταστάσεις του Κυρίου 
Υποκατασκευαστή», ο Ανάδοχος μέσω του Κύριου Υποκατασκευαστή μπορεί να 
βοηθήσει τον Αγοραστή, εάν του ζητηθεί, στον ανεφοδιασμό ή στην αντικατάσταση 
τιον αναλωσίμων υλικών, που χρειάζονται για τον πλου του Υποβρυχίου 1 στην 
Ελλάδα, υπό τον όρο ότι ο Αγοραστής θα υποβάλλει στον Κύριο Υποκατασκευαστή 
μέσω του Αναδόχου μία ή περισσότερες χωριστές παραγγελίας αγοράς και 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


3609 


καταβάλλει στον Κύριο Υποκατασκευαστή μέσω του Αναδόχου το κόστος των 
ζητηθέντων προμηθειών ή αναλωσίμων. 

7. Η διάρκεια της “Περιόδου Παραμονής στις Εγκαταστάσεις του Αναδόχου” 
για τα Υποβρύχια 2, 3 και 4 θα συμφωνηθεί αμοιβαία μεταξύ του Αγοραστή και του 
Αναδόχου και θα καθορισθεί στο σχετικό Πρωτόκολλο Παραδόσεως και Αποδοχής 
που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 2 για τα εν λόγω Υποβρύχια. 

8. Ο Ανάδοχος μπορεί να εκτελέσει εργασίες εγγυήσεως στα Υποβρύχια κατά 
τις αντίστοιχες “Περιόδους Παραμονής”. 

9. Ο Αγοραστής θα ρυθμίσει ώστε τα Υποβρύχια να απομακρυνθούν από τις 
εγκαταστάσεις του Αναδόχου ή του Κύριου Υποκατασκευαστή (για το Υποβρύχιο 1) 
πριν ή με τη λήξη των αντίστοιχων Περιόδων Παραμονής. 
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ΑΡΘΡΟ 17 
ΕΓΓΥΗΣΗ 

Η εγγύηση για κάθε Υποβρύχιο ισχύει ως ακολούθως: 

1.1. Η περίοδος εγγύησης για το Υποβρύχιο 1 είναι τριάντα έξι (36) μήνες 
αρχής γενομένης από την ημερομηνία της από 22 Οκτωβρίου 2008 επιστολής 
της Β\νΒ που επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα Κ.. Περαιτέρω, ο 
Ανάδοχος θα μεταβιβάσει στον Αγοραστή τις υπάρχουσες εγγυήσεις για 
εκείνα τα συστήματα ή εξοπλισμό ή αντικείμενα του Υποβρυχίου 1 που είναι 
εγγυημένα από τους υποκατασκευαστές του για περίοδο μεγαλύτερη της 
προαναγερθείσας περιόδου εγγύησης. Μέσα στην περίοδο αυτή εγγύησης ο 
Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση, με δικά του έξοδα, κάθε 
ελαττώματος που τυχόν θα προκληθεί από κακοτεχνία ή από ελαττωματικά 
υλικά. Αυτό περιλαμβάνει επίσης και τη διερεύνηση της βασικής αιτίας του 
ελαττώματος ή έλλειψης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι αυτή η βασική 
αιτία δεν θα επανεμφανιστεί στα αντίστοιχα συστήματα ή εξοπλισμό του 
Υποβρυχίου. Ο Αγοραστής θα επιτρέψει την ανεμπόδιστη εξέταση και 
αποκατάσταση του ελαττιοματικού μέρους και της βασικής αιτίας του 
ελαττώματος ή έλλειψης. Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα ή ελλείψεις οι 
οποίες οφείλονται σε φυσιολογική φθορά, λανθασμένο ή απρόσεκτο χειρισμό 
ή/και συντήρηση, θεομηνίες και λανθασμένο χειρισμό τρίτων, καθώς και στην 
αναπλήρωση των αναλωσίμων ειδών και των Υλικών Αγοραστή (ΟΡΜ). 

1.2 Η περίοδος εγγύησης για τις εργασίες κατασκευής των Υποβρυχίων 2, 3 
και 4 είναι δεκαοχτώ (18) μήνες αρχής γενομένης από την έναρξη τιον 
δοκιμών εν πλω (5ΑΤ$) για καθένα εκ των εν λόγιο Υποβρυχίων, αλλά δεν θα 
είναι μικρότερη από δώδεκα (12) μήνες αρχής γενομένης από την 
προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσής τους κατά τα προβλεπόμενα στο 
Αρθρο 24 παράγραφοι 1.2-1.4 της παρούσας. 1 Ιεραιτέρω, ο Ανάδοχος θα 
μεταβιβάσει στον Αγοραστή τις υπάρχουσες εγγυήσεις για τα συστήματα ή 
εξοπλισμό ή αντικείμενα των Υποβρυχίων 2, 3 και 4, όπως θα ληφθούν δια 
εκχωρήσεως από τους υποκατασκευαστές και προμηθευτές του. Οι εγγυήσεις 
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αυτές θα ισχύουν υπέρ του Αγοραστή, ο οποίος θα έχει όλα τα δικαιώματα και 
τις αξιώσεις κατά των αντίστοιχων υποκατασκευαστών/προμηθευτών κατά 
τους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε μίας τέτοιας εγγύησης. Η έναρξη της 
περιόδου εγγύησης για τα Υποβρύχια 2, 3 και 4 θα παρατείνεται για όσο 
διάστημα η παράδοση του κάθε Υποβρυχίου καθυστερεί για λόγους που 
ανάγονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Εντός της περιόδου αυτής της 
εγγυήσεως, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση, με δικά του 
έξοδα, κάθε ελαττώματος που τυχόν προκληθεί από κακοτεχνία. Αυτό 
περιλαμβάνει και τη διερεύνηση της βασικής αιτίας του ελαττώματος ή της 
έλλειψης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι αυτή η βασική αιτία δεν θα 
επανεμφανιστεί στα Υποβρύχια 2, 3 και 4. Ο Αγοραστής θα επιτρέψει την 
ανεμπόδιστη εξέταση και αποκατάσταση του ελαττωματικού μέρους και της 
βασικής αιτίας του ελαττώματος ή της έλλειψης. Η εγγύηση δεν καλύπτει 
ελαττώματα ή ελλείψεις, οι οποίες οφείλονται σε φυσιολογική φθορά, 
λανθασμένο ή απρόσεκτο χειρισμό ή/και συντήρηση, θεομηνίες και 
λανθασμένο χειρισμό τρίτων, καθώς και στην αναπλήρωση των αναλωσίμων 
ειδών και των Υλικών Αγοραστή (ΟΡΜ). 

2. Η περίοδοι: εγγυήσεως των συστημάτων, εξοπλισμού ή υλικών των 
Υποβρυχκον, τα οποία επισκευάσθηκαν ή αντικαταστάθηκαν υπό τους όρους των 
αντιστοίχων εγγυήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1.1 και 1.2. του 
παρόντος Αρθρου, θα επεκτείνεται κατά τον χρόνο για τον οποίον αυτά παρέμειναν 
εκτός λειτουργίας. 

2.1. Η υποχρέωση του Αναδόχου σε περίπτωση βλάβης, η οποία 
καλύπτεται από την εγγύηση, θα είναι, κατ' επιλογήν του Αναδόχου, να 
επισκευάσει άμεσα ή να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό. Σε 
περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει αντικατάσταση από το πλήρωμα του 
Υποβρυχίου, η αντικατάσταση θα γίνεται από τον Ανάόοχο. 

2.2. Η Εγγύηση αυτή προϋποθέτει την λήψη από τον Ανάδοχο, γραπτής 
ειδοποιήσεως του ελαττώματος, εντός της αντίστοιχης περιόδου εγγυήσεως, 
όπως αναφέρεται ανωτέρω, που θα δίδεται αμέσως στον Ανάδοχο, σύμφωνα 
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με τη διαδικασία που ορίζεται στο Παράρτημα Ο, μόλις το ελάττωμα γίνει 
αντιληπτό από τον Αγοραστή. 

3. Σε περίπτωση όπου, κάποιο σύστημα, συσκευή ή υλικό τεθεί εκτός 
λειτουργίας, για λόγους που καλύπτονται από την εγγύηση των παραγράφων 1.1 και 
1.2 του παρόντος Αρθρου, για περισσότερες της μίας φορές, κατά την περίοδο 
εγγυήσεως, τότε η περίοδος εγγυήσεως για το σύστημα, την συσκευή ή το υλικό 
επεκτείνεται για έξι (6) μήνες μετά την λήξη της περιόδου εγγυήσεως, όπως έχει 
καθορισθεί στις παραγράφους 1 και 3 ανωτέρω. 

4. Όταν κατά τη διάρκεια της εγγυήσεως και για λόγους που εμπίπτουν στην 
ευθύνη του Αναδόχου, όπως ορίζεται στο παρόν Άρθρο 17, ένα Υποβρύχιο τίθεται 
εκτός λειτουργίας για μία συνολικοί περίοδο μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών, χωρίς 
να υπολογίζονται περίοδοι «εκτός λειτουργίας» έως και πέντε (5) Εργασίμων Ημερών 
έκαστη, τότε ο χρόνος της εγγυήσεως θα παρατείνεται για το χρονικό διάστημα που 
θα υπερβαίνει την προαναφερομένη περίοδο των τριών (3) μηνών. Για τους σκοπούς 
της παραγράφου αυτής, περίοδος «εκτός λειτουργίας» σημαίνει η περίοδος για την 
οποία το Υποβρύχιο έχει τεθεί επισήμως, με γραπτή διαταγή, σε Έκτακτη Ακινησία 
(ΕΚ.Α). Ένα αντίγραφο αυτής της γραπτής διαταγής θα επιδεικνύεται στο Μηχανικό 
Εγγυήσειος του Αναδόχου. 

5. Σε περίπτωση όπου, μία εργασία εγγυήσειος μπορεί να εκτελεσθεί μόνο σε 
Επισκευαστικές Εγκαταστάσεις, ο Αγοραστής και ο Ανάδοχος θα συμφωνήσουν να 
φέρουν το Υποβρύχιο στο Ναυπηγείο του Κυρίου Υποκατασκευαστή, για να 
εκτελέσουν εκεί τις απαραίτητες εργασίες εγγυήσεως ή στο Ναυπηγείο του Αναδόχου 
ή στις Ναυτικές Βάσεις του Αγοραστή ή σε κάποιον άλλο Μεσογειακό ή Ευριοπαϊκό 
λιμένα, επιλέγοντας την προσφορότερη λύση από πλευράς κόστους και χρόνου. Στις 
τρεις τελευταίες περιπτώσεις ο Ανάδοχος θα αποζημιώσει τον Αγοραστή για το 
κόστος της επισκευής. 

6. Σε περίπτωση όπου, λόγω εργασιών απακαταστάσεως βλάβης, κατά την 
περίοδο εγγυήσεως, απαιτηθεί εκκένωση τιον δεξαμενών Οξυγόνου ή/και Υδρογόνου, 
το κόστος επαναπληρώσεως βαραίνει τον Ανάδοχο. 
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7. Αναφορικά με την διευθέτηση αιτήματος εγγυήσεως, η ανάγκη για την 
απασχόληση ειδικών θα συμφωνηθεί από κοινού με το Μηχανικό Εγγυήσεως που 
αναφέρεται στην παράγραφο 11. Οι συμφωνίες αυτές θα λαμβάνουν υπόψη τις κατά 
τόπους εγκαταστάσεις και δυνατότητες. Όταν θα εκτελείται εργασία εγγυήσεως ο 
Ανάδοχος μπορεί να ζητά από τον Αγοραστή να διαθέσει Ανταλλακτικά Φόρτου 
Βάσεως, στο προσωπικό του Αναδόχου υπό καθεστώς δανεισμού. 

Σε περίπτωση όπου, ο Ανάδοχος αποτύχει να διευθετήσει επιμελώς οποιαδήποτε 
απαίτηση εγγυήσεως από τον Αγοραστή κατά το παρόν Αρθρο 17 εντός περιόδου 
τριάντα (30) Ημερών από την λήψη του σχετικού εγγράφου εγγυήσεως, τότε ο 
Αγοραστής δικαιούται: α) να επισκευάσει τη βλάβη μέσω του αντιστοίχου 
κατασκευαστή) / προμηθευτή και ο Ανάδοχος θα αποζημιώσει τον Αγοραστή για 
οποιοδήποτε εύλογο κόστος προκόψει με τον τρόπο αυτό, ή β) σε περίπτωση που ο 
Κύριος Υποκατασκευαστής είναι ο κατασκευαστής / προμηθευτής των υλικών που 
αποτελούν το αντικείμενο της απαίτησης εγγυήσεως, η περίοδος εγγυήσεως γι' αυτά 
τα υλικά, επιπροσθέτιος σε ότι αναφέρεται στο παρόν Αρθρο 17, θα παραταθεί κατά 
την περίοδο που θα μεσολαβήσει μεταξύ της παραλαβής από τον Κύριο 
Υποκατασκευαστή της σχετικής αιτήσειος εγγυήσεοις του Αγοραστή έως την 
επισκευή του υλικού ή την αντικατάστασή του. 

8. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να καλύψει τα έξοδα: 

8.1 Μεταφοράς, ναύλου, ασφαλίσεως και επισκευής των ελαττωματικών 
συστημάτων, συσκευών ή υλικών υπό τους όρους εγγυήσεως της Συμβάσεως 
αυτής που θα αποστέλλονται από τον Αγοραστή στον Ανάδοχο ήστους 
υποκατασκευαστές του και αντίστροφα. 

8.2. Μεταφοράχ. ναύλου και ασφαλίσεως ευθύνης για την αποστολή στον 
Αγοραστή, σύμφωνα με τους ΙΝΟΟΤΕΚ.Μ5 1990, καθώς και την επιστροφή 
στον Ανάδοχο ή αστούς υποκατασκευαστές του. του απαιτούμενου ειδικού 
εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για τον εντοπισμό και την επισκευή του 
βεβλαμένου μηχανήματος, 

8.3 Εμπλοκής ειδικών, στην περίπτωση που αυτό έχει συμφωνηθεί 
αμοιβαίως σύμφωνα με την παράγραφο 7 ανωτέρω. 
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9. Κατά την περίοδο της εγγυήσεως, ο Ανάδοχος θα εφοδιάζει τον Αγοραστή, 
μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, με υλικά επισκευής ή 
ανταλλακτικά. 

10. Οι εγγυήσεις, υποχρεώσεις και ευθύνες που αναφέρονται ρητά στην Σύμβαση 
αυτή αποτελούν τη μόνη και αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, σύμφωνα με το 
παρόν Άρθρο. Σε καμία περίπτωση ο Ανάδοχος δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση ή 
ευθύνη για αποθετικές, άμεσες ή έμμεσες ζημίες πέραν αυτών που ειδικώς 
προβλέπονται στο παρόν Αρθρο. 

11. Ο Ανάδοχος θα διαθέσει με δικά του έξοδα, ένα (1) Μηχανικό Εγγυήσεως για 
κάθε Υποβρύχιο (και θα μεριμνήσει ώστε και ο Κύριος Υποκατασκευαστής να πράξει 
ομοίως για το Υποβρύχιο 1), στη διάθεση του Αγοραστή, από την ημέρα της 
αποδοχής κάθε Υποβρυχίου μέχρι την ημερομηνία λήξης της περιόδου εγγυήσεως 
αυτού, όπως προβλέπεται στο παρόν Αρθρο. Οι διαδικασίες, σχετικά με τον 
Μηχανικό Εγγυήσεως, καθορίζονται στο Παράρτημα Ο. Αλλες απαραίτητες 
διαδικασίες, επιπρόσθετός αυτών του Παραρτήματος Ο, θα συμφωνηθούν μεταξύ 
του Αγοραστή και του Αναδόχου εν καιρώ. 

12. Ο Αγοραστής δέχεται ότι ο ανωτέρω Μηχανικός μπορεί να επιβιβασθεί στο 
Υποβρύχιο όταν αυτό θα είναι εν πλω. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα λάβει 
διευκολύνσεις και παροχές που αντιστοιχούν σε αυτές Αξιωματικού του Ελληνικού 
Πολεμικού Ναυτικού χιορίς χρέωση. 

13. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να διευθετήσει τις απαιτήσεις εγγυήσεως του 
Αγοραστή όπως προσδιορίζονται στο παρόν Αρθρο 17. 

14. I I περίοδος Εγγυήσεως για τα ανταλλακτικά φόρτου βάσεως και για τα ειδικά 
εργαλεία και τις συσκευές μέτρησης και ελέγχου (5ΤΜΤΕ) θα είναι δώδεκα (12) 
μήνες από την I Ιμερομηνία ΡΟΒ / ΡΟΑ παραδόσεως ή όποιας άλλης παραδόσεως θα 
συμφωνηθεί στον Ανάόοχο ή στον Αγοραστή. 

1 5. Η Εγγύηση για το προικώο υλικό και για τα ανταλλακτικά επί πλοίου θα είναι 
δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία παραδόσεως του Υποβρυχίου στον 
Αγοραστή. 11 περίοδος εγγυήσεως που θα εφαρμοσθεί για τα Εγχειρίδια επί πλοίου 
θα είναι εξήντα (60) μήνες από την ημερομηνία παραδόσεως του Υποβρυχίου 1. 
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ΑΡΘΡΟ 18 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε να παρασχεθεί εκπαίδευση για τη λειτουργία και 
την συντήρηση του Σκάφους και του Οπλικού Συστήματος των Υποβρυχίων, όπως 
ορίζεται στο Αρθρο 19 της Συμβάσεως αυτής. 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

1. Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει στον Αγοραστή ένα Σύστημα Ολοκληρωμένης 
Υποστηρίξεως (ΙΕ5) για τα Υποβρύχια, όπως προδιαγράφεται στο ΒΟγ 0700 του 
Παραρτήματος Α της Συμβάσεως αυτής. 

2. Το ΙΕ8 ορίζεται ως μια πειθαρχημένη και ενοποιημένη προσέγγιση για να 
επιτευχθούν ορισμένες διαχειριστικές και τεχνικές δραστηριότητες, οι οποίες 
πρόκειται να εφαρμοστούν στην παράδοση των υλικών που προδιαγράφονται στο 
Παράρτημα Ρ. 

2.1. Σχεδιασμός και Έλεγχος 

2.1.1. Στοιχεία (Οη 13 Β356) Υποστηρίξεως 

2.1.2. Διαχείριση ΙΕ8 

2.1.3. Σχεδιασμός και Ανάλυση 

2.2. Υποστήριξη Υλικού 
2.2.1 Ανταλλακτικά 

2.2.2. Ειδικά Εργαλεία, Συσκευές Μετρήσειος και Ελέγχου (5ΤΜΤ) 

2.2.3. Εξοπλισμός 

2.2.4. Διακρίβωση 

2.2.5. Εναλλάξιμα Υλικά 

2.2.6. Συσκευασία, Διαχείριση. Αποθήκευση και Μεταφορά (ΡΗ3 & 
Τ) 

2.2.7. Κωδικοποίηση 

2.3. Σύστημα Πληροφοριών Στοιχείων Υποστηρίξεως Υποβρυχίου 

2.3.1. Εξαρτήματα. 

2.3.2. ΙπΐΟΓαοάνε ΕΙεοΙίΌπίο Τεοΐιηίοαΐ Οοουπιεπίαΐΐοη (1ΕΤΟ) 
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2.3.3. Μελέτη Επεκτάσεως Λειτουργικότητας Συστήματος 
Πληροφοριών Στοιχείων Υποστηρίξεως Υποβρυχίου στην Υποδομή 
Διοικητικής Μερίμνης του Π.Ν. 

2.4. Τεχνικά Εγχειρίδια Υποστηρίξεως 

2.4.1. Εγχειρίδια Διαχειρίσεως Υποβρυχίου 

2.4.2. Εγχειρίδια Συστημάτων και Συσκευών 

2.4.3. Εγχειρίδια Διαχείρισης Συντηρήσεως 

2.4.4. Σχέδια 

2.5. Εκπαίδευση 

2.5.1. Μαθήματα Εκπαιδεύσεως 

2.5.2. Επιπλέον Εκπαιδευτικά Βοηθήματα (μέσω υπολογιστών) 

2.6. Υποδομή (για την υποστήριξη Υποβρυχίων) 

2.6.1. Μελέτες Βελτιώσεως Βάσειος Υποβρυχίων 

2.6.2. Προσομοιωτές 

Ορισμένα από τα παραπάνω αναφερόμενα αποτελούν προαιρετικές επιλογές 
(ορίιοηε). 

Τα στοιχεία και οι υπηρεσίες που θα παραδοθούν / παρασχεθούν ροσφερθούν 
περιγράφονται στο Παράρτημια Ρ. 

3. Το εκπαιδευτικό υλικό και τα μαθήματα, κατά την παράγραφο 2.5 θα 
καλύπτουν κάθε συγκεκριμένο θέμα εκπαιδεύσεως σε επαρκές βάθος, για να 
επιτραπεί στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες για την 
σωστή και ασφαλή λειτουργία και επιτυχή συντήρηση των Υποβρυχίων. 

4. Η εκπαίδευση που περιγράφεται στην παράγραφο 2.5 θα γίνεται στις 
εγκαταστάσεις ή/και επί των Υποβρυχίους στον εξοπλισμό / συστήματα αυτών, 
σύμφωνα με το Παράρτημια Α (ΒΟτ 0770). 

5. Τα έξοδα εκπαιδεύσεως που σχετίζονται μιε την εφαρμιογή και διεξαγωγή των 
μαθημάτων συμπεριλαμβανομένων των μέσων εκπαιδεύσεως και των βοηθημάτων. 
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όπως αναγράφονται στις αντίστοιχες προδιαγραφές, καθώς επίσης και η υποστήριξη 
σε απαραίτητες διοικητικές λειτουργίες (συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς 
από και προς το ξενοδοχείο στις εγκαταστάσεις του Κυρίου Υποκατασκευαστή και 
των υποκατασκευαστών του, κατά τη διάρκεια της εκπαιδεύσεως για το Υποβρύχιο 
1) συμπεριλαμβάνονται στο Συνολικό Βασικό Συμβατικό Τίμημα. Όλα τα άλλα 
έξοδα όπως προσωπικά έξοδα των εκπαιδευόμενων (π.χ. μισθοί, ταξιδιωτικά, ναύλοι, 
κατάλυμα, ασφάλιση υγείας) θα καλύπτονται από τον Αγοραστή. 

Λόγω της μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει μεσολαβήσει μεταξύ της αρχικής 
εκπαίδευσης και της Ημερομηνίας Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας, ο 
Ανάδοχος θα διασφαλίσει ότι ο Κύριος Υποκατασκευαστής θα παράσχει μαθήματα 
μετεκπαίδευσης σε συγκεκριμένα βασικά συστήματα μετά την Ημερομηνία 
Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας και πριν την αναχώρηση του 
Υποβρυχίου 1 από το Κίελο. 

6. Λεπτομέρειες σχετικά με το χρόνο, τη διάρκεια, τις προϋποθέσεις, τον τόπο, 
το υλικό εκπαιδεύσεως, τον μέγιστο αριθμό και τις ικανότητες των συμμετεχόντων 
και τη διαχείριση του κάθε συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος 
αναγράφονται στο Παράρτημα Α (ΒΟγ 0770) και θα προσδιορισθούν ρητούς ανάλογα. 

7. Ανταλλακτικά επί πλοίου και ανταλλακτικά βάσεως θα επιλεγούν σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναγράφεται στο Παράρτημα Α ΒΟτ 0720. Το κόστος για τα 
ανταλλακτικά αυτά περιλαμβάνεται στο Συνολικό Βασικό Συμβατικό Τίμημα κατά το 
Αρθρο 5.2 της παρούσας. Ο Αγοραστής για την επιλογή των ανταλλακτικών πρέπει 
να λάβει υπόψη, μεταξύ άλλων, τις υποδείξεις του Αναδόχου επί τη βάσει της 
πληροφόρησης που θα λάβει από τον Κύριο Υποκατασκευαστή, τη διαθεσιμότητα 
τιον οικονομικών πόρων, και τους περιορισμούς χώρου και βάρους αναφορικά με τα 
επί πλοίου ανταλλακτικά. 

X. Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει στην τιμή τιον ΕΙλΚΟ 506.167 ανά Υποβρύχιο, η 
οποία συμπεριλαμβάνεται στο Συνολικό Βασικό Συμβατικό Τίμημα, το προικώο 
υλικό (' ίϊτδΐ οιιίϊϊί") των Υποβρυχίιυν. Τα υπό προμήθεια αντικείμενα περιγράφονται 
στο ΡΒ3 9, στο Παράρτημα Α. Ο Αγοραστής θα σχολιάσει τα προς προμήθεια 
αντικείμενα εντός τριάντα (30) μηνών μετά την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


3619 


Συμβάσεως (ΕΌΟ), με σκοπό να εφαρμόσει οποιεσδήποτε απαιτούμενες αλλαγές / 
τροποποιήσεις και με σκοπό να επιτρέψει στον Ανάδοχο να κάνει τις παραγγελίες 
έγκαιρα. Η όλη διαδικασία πρέπει να εκτελεστεί λαμβάνοντας υπόψη τον αντίστοιχα 
κατανεμημένο προϋπολογισμό, τους περιορισμούς χώρου και όγκου, όπως επίσης και 
τις λειτουργικές απαιτήσεις του Υποβρυχίου. 

9. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι, με βάση και την εμπειρία του Κυρίου 
Υποκατασκευαστή και λαμβάνοντας υπόψη και το χαρακτήρα της αποστολής των 
Υποβρυχίων, κατάρτισε τα προϋπολογισθέντα ποσά για: 

9.1. ανταλλακτικά, ειδικά εργαλεία, εξοπλισμό μετρήσεων και δοκιμών και 
εξοπλισμό που προορίζεται για αποθήκευση επί των Υποβρυχίων, ώστε να 
είναι επαρκή για εργασίες συντηρήσεως και επισκευής επί των Υποβρυχίων 
κατά τη διάρκεια αποστολής σαράντα (40) Ημερών. 

9.2. ανταλλακτικά φόρτου βάσεως, όπως θα παραδοθούν στα Υποβρύχια 1, 
2, 3 και 4 συνολικά, σύμφιονα με την Σύμβαση, ώστε να είναι επαρκή για να 
καλύψουν τις ανάγκες προμήθειας βάθους και ακτίνας δύο (2) χρόνων και για 
τρία (3) Υποβρύχια. 

10. Σύμφωνα με τη συνήθη καθιερωμένη διαδικασία, ο Ανάδοχος θα ζητήσει από 
τους υποκατασκευαστές του να προσφέρουν και, εάν λάβουν παραγγελία, να 
παραδώσουν ανταλλακτικά συμβατά σε εγκατάσταση και λειτουργία, κατά τη 
διάρκεια μίας περιόδου είκοσι (20) ετών μετά από την παράδοση του τελευταίου 
Υποβρυχίου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, τα ανταλλακτικά δεν παράγονται πια, τότε 
ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληροφορήσει τον Αγοραστή, 
τουλάχιστον ένα (1) χρόνο πριν από τη λήξη παραγωγής, και αντίστοιχα να 
συνδράμει τον Αγοραστή με προτάσεις για ισοδύναμη λύση. 

11. Κωδικοποίηση 

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Αγοραστή τους κωδικούς ΝΑΤΟ για όσα υλικά 
υπάρχουν. Για τα υπόλοιπα, ανταλλακτικά φόρτου βάσεως και πλοίου, (10.000 ΕΙΝΕ 
ΙΤΕΜ5), η κωδικοποίησή τους θα καλυφθεί από τον Κύριο Υποκατασκευαστή, με 
ευθύνη του Αναδόχου. 
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ΑΡΘΡΟ 20 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΕΠΑ) 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ρητώς δηλώνουν και αναγνωρίζουν ότι οι απαιτήσεις 
Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας για τα Υποβρύχια 2, 3 και 4 έχουν πλήρως καλυφθεί 
κατά την Ημερομηνία Ενεργοποιήσεως της Εκτελεστικής Συμφωνίας (ΕϋΟΑ) και ο 
Αγοραστής θα εκδώσει κατά την Ημερομηνία Ενεργοποιήσεως της Εκτελεστικής 
Συμφωνίας το σχετικό πιστοποιητικό. 
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ΑΡΘΡΟ 21 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ 
(ΟΟνΕΚΝΜΕΝΤ ΡυΚΝΙδΗΕΌ ΜΑΤΕΚΙΑΕ ΑΝϋ ΙΝΡΟΚΜΑΤΙΟΝ) 

1. 0 Αγοραστής θα παραδώσει στον Ανάδοχο για χρήση σε συνάρτηση με τους 
όρους της Συμβάσεως αυτής, τα υλικά και τις πληροφορίες που περιγράφονται στο 
Παράρτημα Ο ως Οονεππηεηί Ρυιπϊδίιεά Μ3ίεπ3ΐ (ΟΡΜ) με τα σχετικά Εγχειρίδια 
καθώς και τις Πληροφορίες Οονεπινηεηί Ρυι-ηϊδίιεό Ιηίοπηώΐοη (ΟΡΙ). 

2. Ο Αγοραστής θα παραδώσει στον Ανάδοχο, στην είσοδο του Ναυπηγείου του, 
τα ΟΡΜ και ΟΡΙ, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στο Παράρτημα Ο. Τα ΟΡΜ και 
ΟΡΙ για το Υποβρύχιο 1 μπορούν να παραδοθούν από τον Αγοραστή κατόπιν 
συνεννόησης μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών απευθείας στο ναυπηγείο του 
Κύριου Υποκατασκευαστή. Ο Ανάδοχος θα δεχθεί την παράδοση αυτή όταν γίνει και 
αναλαμβάνει την εκφόρτωση και τη μεταφορά των υλικών στο εργοτάξιο ή σε 
αποθηκευτικό χώρο με δικά του έξοδα. Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε τα ανωτέρω 
να ισχύσουν για κάθε ΟΡΜ και ΟΡΙ του Υποβρυχίου 1 που θα παραδοθεί απευθείας 
στον Κύριο Υποκατασκευαστή. 

3. Ο Ανάδοχος αποδέχεται τους χρόνους παραδόσεως των υλικών ΟΡΜ, όπως 
αυτοί αναφέρονται στο Παράρτημια Ο και συμφωνεί ότι, εάν τηρηθούν, οι χρόνοι 
παραδόσεως κάθε Υποβρυχίου θα είναι όπως ορίζεται στο Αρθρο 24 της Συμβάσεως 
αυτής. Ο Ανάδοχος δέχεται περίοδο χάριτος για καθυστέρηση παραδόσεως των ΟΡΜ 
/ ΟΡΙ δύο (2) εβδομάδων. 

4. Εάν οι παραδόσεις των υλικών ΟΡΜ ή/και ΟΡΙ καθυστερήσουν για διάφορους 
λόγους εκτός Ανωτέρας Βίας, ο Ανάδοχος θα εκτιμήσει τις συνέπειες και την 
συνολική) επίδραση στο χρόνο παραδόσεως των Υποβρυχίων και ο Αγοραστής τότε 
νομιμοποιείται να αποφασίσει αν θα: 

4.1 Αποδεχτεί το Υποβρύχιο με τη σχετική καθυστέρηση και αναλάβει την 
ευθύνη για την καθυστέρηση και τις συνέπειές της. 

4.2 Αποδεχθεί το Υποβρύχιο στον προσδιορισμένο χρόνο παραδόσεως 
κατά το Αρθρο 24, χωρίς το καθυστερημένο υλικό ΟΡΜ / ΟΡΙ αλλά με 
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πρόβλεψη για την εγκατάστασή του. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Αγοραστής 
θα αποδεχθεί το Υποβρύχιο ως να κατασκευάστηκε σύμφωνα με τους όρους 
της Συμβάσεως αλλά χωρίς το υλικό ΟΡΜ/ΟΡΙ, το σχετικό μέρος της 
Συμβάσεως θα θεωρηθεί ως εκπληρωθέν και ο Ανάδοχος θα επιστρέφει στον 
Αγοραστή το ανάλογο ποσό για τις ανθρωποώρες εργασίας (εγκατάσταση, 
ολοκλήρωση, δοκιμές), οι οποίες δεν εκτελέστηκαν τροποποιώντας ανάλογα 
το Συνολικό Βασικό Συμβατικό Τίμημα. 

4.3 Υιοθετήσει οποιαδήποτε άλλη λύση που θα προταθεί από τον Ανάδοχο 
για να ολοκληρωθεί το Υποβρύχιο με έξοδα του Αγοραστή. 

5. Ο τίτλος Κυριότητας για όλα τα υλικά που θα παραδοθούν στον Ανάδοχο ή 
τον Κύριο Υποκατασκευαστή από τον Αγοραστή θα παραμείνει στον Αγοραστή. Ο 
τίτλος Κυριότητας των υλικών του Αγοραστή δεν θα μεταβληθεί από τυχόν 
ενσωμάτωση ή σύνδεση επί αυτών, άλλων υλικών που δεν ανήκουν στον Αγοραστή. 

6. Ο Ανάδοχος θα διατηρήσει και θα διαχειρίζεται, σύμφωνα με έγκυρες 
βιομηχανικές πρακτικές και τις οδηγίες των κατασκευαστών, ένα πρόγραμμα για τη 
χρήση, συντήρηση, προστασία, διαφύλαξη των υλικών ΟΡΜ, ώστε να εξασφαλίσει 
την πλήρη διαθεσιμότητα και χρήση τους για τη λειτουργία των Υποβρυχίων. Ο 
Ανάδοχος θα λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να συμμορφωθεί με τις κατάλληλες 
οδηγίες ή εντολές, τις οποίες ο κατασκευαστής αναφέρει ως εύλογα απαραίτητες για 
την προστασία των ΟΡΜ. 

7. Ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία των υλικών 
ΟΡΜ ή για συνεπαγόμενα έξοδα από τέτοια απώλεια ή ζημία εφόσον αυτή η απώλεια 
ή ζημία συνέβη μετά την παράδοση στον Ανάδοχο ή στον Κύριο Υποκατασκευαστή 
των υλικών ΟΡΜ, κατά την παραπάνοι παράγραφο 2. 

8. Ο Αγοραστής μπορεί: 

8.1 Να μειώσει τα Υλικά ΟΡΜ που έχει παρ«δώσει ή πρόκειται να 
παραδώσει σύμφωνα με την Σύμβαση αυτή, ή 

8.2 Να αντικαταστήσει υλικά ΟΡΜ που πρόκειται να παραδώσει, με άλλα 
κυριότητας του Αγοραστή, σύμφωνα με την Σύμβαση αυτί), και 
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8.3 Να ζητήσει υλοποίηση εργασιών αναβάθμισης. 

Τέτοια μείωση, αντικατάσταση ή αναβάθμιση θα θεωρείται ως τροποποίηση που έχει 
ζητηθεί από τον Αγοραστή και θα εφαρμόζεται το Άρθρο 22 της Συμβάσεως αυτής. 

9.1 Σχετικά με τις πληροφορίες του Αγοραστή (ΟΡΙ), οι οποίες θα ληφθούν από 
τον Ανάδοχο και θα δοθούν στη συνέχεια στον Κύριο Υποκατασκευαστή, ο Κύριος 
Υποκατασκευαστής θα ενημερώσει γραπτώς τον Αγοραστή μέσω του Αναδόχου 
σχετικά με την έλλειψη οποιοσδήποτε συγκεκριμένης πληροφορίας, το συντομότερο 
και όχι αργότερα από δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία λήψεως των πληροφοριών 
(ΟΡΙ) στις εγκαταστάσεις του. Ο Αγοραστής θα παράσχει την εν λόγω πληροφορία 
εντός δύο (2) μηνών από τη λήψη της σχετικής ειδοποιήσεως. Οποιαδήποτε 
συμβατική επίπτωση, λόγω ελλιπών πληροφοριών θα συμφωνηθεί μεταξύ Αγοραστή 
και Αναδόχου. 

9.2 Τα υλικά ΟΡΜ / ΟΡΙ πρέπει να είναι συμβατά με τις συμφωνημένες Τεχνικές 
Προδιαγραφές και με το Παράρτημα Ο. Σχετικά με τα υλικά ΟΡΜ που θα λάβει ο 
Ανάδοχος και θα δοθούν στη συνέχεια στον Κύριο Υποκατασκευαστή, ο Κύριος 
Υποκατασκευαστής θα ενημερώσει γραπτώς τον Αγοραστή μέσω του Αναδόχου 
σχετικά με οποιαδήποτε παρατήρηση γίνει κατά την οπτική επιθεώρηση για να 
διαπιστωθεί η κατάσταση του παραληφθέντος υλικού ΟΡΜ, άμεσα αλλά όχι 
αργότερα από δύο (2) εβδομάδες μετά την ημερομηνία παραλαβής του ΟΡΜ. 
Δεδομένου ότι η πραγματική λειτουργία του υλικού ΟΡΜ θα επαληθευτεί κατά την 
ενεργοποίηση ή τις δοκιμές ΗΑΤ ή 3ΑΤ, ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος να διορθώσει 
οποιαδήποτε αστοχία εντοπιστεί μέσα στο συντομότερο δυνατό διάστημα για να 
αποφευχθούν καθυστερήσεις ή άλλες επιπτώσεις στις δραστηριότητες του Αναδόχου. 
Όποιες συμβατικές επιπτώσεις υπάρξουν λόγοι ελαττωματικού υλικού ΟΡΜ θα 
συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ του Αγοραστή και του Αναδόχου. 

] 0. Ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει τις απαιτήσεις συνεργασίας πον υλικών ΟΡΜ με 
τα συστήματα του Υποβρυχίου και θα είναι εν γνώσει των προδιαγραφών για τις 
επιδόσεις όλων των ΟΡΜ. Εάν διαπιστωθούν δυσλειτουργίες συνεργασίας κατά την 
ενεργοποίηση τους ή κατά τη διάρκεια των ΡΑΤδ, ΗΑΤε, και 3ΑΤ$, οι οποίες 
επηρεάζουν αρνητικά τη δυνατότητα οποιουδήποτε συστήματος να ικανοποιήσει τις 
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προδιαγραφές σε ότι αφορά τις επιδόσεις των ενσωματωμένων ΟΡΜ ή τις απαιτήσεις 
των συστημάτων του Υποβρυχίου, κατά το Παράρτημα Β, και αυτές οι 
δυσλειτουργίες συνεργασίας δεν έχουν κοινοποιηθεί από τον Ανάδοχο στον 
Αγοραστή εντός μίας εύλογης χρονικής περιόδου μετά τη λήψη των αντίστοιχων 
ολοκληρωμένων Τεχνικών Προδιαγραφών των ΟΡΜ από τον Αγοραστή, ο Ανάδοχος 
θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διορθώσει τις ασυμβατότητες με αποκλειστική 
του ευθύνη. 

11. Κατά την παράδοση των υλικών ΟΡΜ και των σχετικών πληροφοριών ΟΡΙ, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Συμβάσεως αυτής, ο Ανάδοχος εγγυάται ότι κατά τις 
εργασίες εγκατάστασης, ολοκλήρωσης και ελέγχων που θα πραγματοποιήσει ο ίδιος 
τα υλικά ΟΡΜ δεν θα υποβαθμισθούν. 
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ΑΡΘΡΟ 22 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

1. Ο Αγοραστής μπορεί να ζητήσει γραπτώς από τον Ανάδοχο να κάνει 
τροποποιήσεις στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Συμβάσεως αυτής και ο Ανάδοχος 
μπορεί να συμφωνήσει να πραγματοποιήσει τις τροποποιήσεις αυτές ή ένα σύνολο 
τέτοιων τροποποιήσεων, εάν αυτές είναι τεχνικά υλοποιήσιμες. Το Αρθρο 13 
εφαρμόζεται για τις τροποποιήσεις του παρόντος Αρθρου 22. 

2. Στην περίπτωση όπου ο Αγοραστής θέλει να εκτιμήσσει οποιαδήποτε 
μεταβολή τιμής, η οποία προέρχεται από τροποποιήσεις ή αλλαγές που έχουν 
προταθεί από τον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει στον Αγοραστή όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία που θα επιτρέψουν την ικανοποιητική εκτίμηση αυτής. 

3. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να συνεχίσει την εκτέλεση της Σύμβασης, 
βασιζόμενος στην ήδη υπάρχουσα Τεχνική Προδιαγραφή και τα σχέδια, μέχρις ότου 
υπάρξει συμφωνία για προτεινόμενες τέτοιες τροποποιήσεις, και ενεργοποιηθεί μία 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (ΑΜΕΝϋΜΕΝΤ), σύμφωνα με το Αρθρο 35 Παράγραφος 9 της 
Συμβάσεως αυτής. 

4. Ο Ανάδοχος μπορεί να προβεί σε αλλαγές στις Τεχνικές Προδιαγραφές του 
Παραρτήματος Α της παρούσας Σύμβασης, τις οποίες κρίνει απαραίτητες λόγιο 
προσαρμογής στις τοπικές συνθήκες του ναυπηγείου και της υποδομής, την 
διαθεσιμότητα υλικών και συσκευών, την εισαγωγή βελτιωμένων μεθόδων 
παραγωγής ή άλλης αιτίας. Η έγκριση του Αγοραστή για τέτοιες τροποποιήσεις θα 
είναι απαραίτητη, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Αρθρου. Η εν λόγιο έγκριση 
παρέχεται μόνο για εύλογη αιτία. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα διαθέσει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες στον Αγοραστή για να πάρει την έγκρισή του. 

5. Αφού συμφιονηθεί κάποια τροποποίηση, ο Ανάδοχος θα αναθεωρήσει 
δεόντως τις σχετικές σελίδες της Τεχνικής Προδιαγραφής ή/και των σχεδίων και θα 
θέσει στη διάθεση του Αγοραστή αντίγραφα των αναθεωρήσεων. I ια το σκοπό αυτό, 
ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει τη συνεργασία του Κύριου Υποκατασκευαστή. 
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6. Εάν μικρής σημασίας αποκλίσεις από τις λεπτομέρειες που παρουσιάζονται 
στα σχέδια ή περιγράφονται στην Τεχνική Προδιαγραφή, θεωρηθούν επιθυμητές 
κατά την πρόοδο των εργασιών, θα πραγματοποιηθούν με αμοιβαία συμφωνία χωρίς 
να θεωρηθούν ως τροποποιήσεις. 

7. Εάν οι τροποποιήσεις έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση ή μείωση των τιμών 
ή/και αλλαγή στην ημερομηνία παραδόσεως, αυτές οι αυξήσεις ή μειώσεις στην τιμή 
ή/και οι αλλαγές στην ημερομηνία παραδόσεως θα συμφωνηθούν γραπτώς μέσω μιας 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΑΜΕΝϋΜΕΝΤ), σύμφωνα με την Παράγραφο 9 του Άρθρου 35 
της Συμβάσεως αυτής, η οποία θα συναφθεί πριν την εκτέλεση τιον τροποποιήσεων 
αυτών. 
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ΑΡΘΡΟ 23 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

1. Δεν θα επιβάλλονται κυρώσεις στα Συμβαλλόμενα Μέρη σε σχέση με τις 
υποχρεώσεις τους, όπως περιγράφονται στην παρούσα Σύμβαση- και στον Αγοραστή 
για την υποχρέωση του να παραδώσει Υλικά ΟΡΜ, ΟΡΙ - σε περίπτωση Ανωτέρας 
Βίας. Ως γεγονότα Ανωτέρας Βίας θεωρούνται ενδεικτικά τα κατωτέρω: 

1.1 Γενική ή μερική απεργία που έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή 
εργασιών του εργοταξίου ή του εργοστασίου του Αναδόχου. 

1.2 Γενική ή μερική πυρκαϊά στο εργοτάξιο ή εργοστάσιο ή τα γραφεία 
του Αναδόχου. 

1.3 Πλημμύρα. 

1.4 Σεισμός. 


1.5 Πόλεμος. 

] .6 Διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενεργείας ή ζημία σε μηχανήματα, τα 
οποία επηρεάζουν την εκτέλεση της Συμβάσεως από τα Συμβαλλόμενα Μέρη 
και επιβεβαιώνονται από τις αρμόδιες Αρχές. 

1.7 Εμπορικός αποκλεισμός αναφορικά με τα υλικά που εισάγονται. 

1.8 ΕοοΕ ουί τιον εμπορικών μεταφορών (που επηρεάζει το Διεθνές 
Δίκτυο Μεταφορών). 

2. Σε κάθε περίπτωση Ανωτέρας Βίας, η αδυναμία εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων πρέπει να οφείλεται σε γεγονότα μη ελεγχόμενα και μη οφειλόμενα σε 
υπαιτιότητα ή αμέλεια του Συμβαλλομένου Μέρους που ισχυρίζεται γεγονός 
Ανωτέρας Βίας. 


3. Τα παραπάνω γεγονότα πρέπει να αναφερθούν εγγράφως στο άλλο 
Συμβαλλόμενο Μέρος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) Ημερών από 
την ημέρα εκδήλωσής τους και εφόσον συνεχίζονται, το Συμβαλλόμενο Μέρος 
πρέπει να αναφέρει εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας την έναρςη και λήξη τους και 
περαιτέρω πρέπει να πιστοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές. 
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4. Πλημμελής εκπλήρωση των υποχρεώσεων οποιουδήποτε υποκατασκευαστή 
του Αναδόχου ή του Αγοραστή, δεν θεωρείται λόγος Ανωτέρας Βίας για τις 
υποχρεώσεις του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους από την Σύμβαση αυτή, εκτός εάν 
αυτό το Συμβαλλόμενο Μέρος προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία στο άλλο 
Συμβαλλόμενο Μέρος, ότι η καθυστέρηση του υποκατασκευαστή αυτού οφείλεται σε 
Ανώτερα Βία και έχει άμεση επίδραση στον χρόνο εκτελέσεως των υποχρεώσεων του 
εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους, σύμφωνα με την Σύμβαση αυτή. 

5. Ακολούθως, σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας, σύμφωνα με τους όρους του 
παρόντος Αρθρου, το Συμβαλλόμενο Μέρος που έχει δώσει τέτοια ειδοποίηση θα 
απαλλάσσεται από την εκτέλεση ή την μη ακριβόχρονη εκτέλεση των υποχρεώσεών 
του, σύμφωνα με την Σύμβαση αυτή, για όσο διάστημα το σχετικό γεγονός Ανωτέρας 
Βίας συνεχίζεται και κατά το βαθμό που αποκλείεται, παρεμποδίζεται ή καθυστερεί η 
εκτέλεση των υποχρεώσεων του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους, και το 
χρονοδιάγραμμα παραδόσεων θα παραταθεί ανάλογα. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα 
συναντηθούν για να συμφωνήσουν από κοινού τις αναθεωρημένες ημερομηνία/ες 
παραδόσεως ιος αποτέλεσμα της Ανωτέρας Βίας. 

6. Εάν συμβούν ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα γεγονότα Ανωτέρας Βίας, τότε 
τυχόν κοινή περίοδος καθυστερήσειος εξ' αιτίας τους υπολογίζεται μόνο μία φορά. 
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ΑΡΘΡΟ 24 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 


1. Τα Υποβρύχια με όλες τις συσκευές και υπηρεσίες, όπως καθορίζονται στο 
Άρθρο 2 παράγραφοι 4.1 και 4.2 θα παραδοθούν μετά από επιτυχείς ελέγχους και 
δοκιμές σύμφωνα με αυτή τη Σύμβαση ως ακολούθως: 

1.1. Υποβρύχιο 1: κατά την Ημερομηνία Ενεργοποιήσεως της 
Εκτελεστικής Συμφωνίας, στο Κίελο. 

1.2. Υποβρύχιο 2: εντός δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την Ημερομηνία 
Ενεργοποιήσεως της Εκτελεστικής Συμφωνίας , στο Σκαραμαγκά. 

1.3. Υποβρύχιο 3: εντός εικοσιοκτώ (28) μηνών μετά την Ημερομηνία 
Ενεργοποιήσεως της Εκτελεστικής Συμφωνίας , στο Σκαραμαγκά. 

1.4. Υποβρύχιο 4: εντός τριάντα οκτώ (38) μηνών μετά την Ημερομιηνία 
Ενεργοποιήσεως της Εκτελεστικής Συμφωνίας , στο Σκαραμαγκά. 

2. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει ία αντικείμενα ως ακολούθως: 

2.1. Τα ανταλλακτικά, τα εργαλεία και τον εξοπλισμό μετρήσεων και 
συσκευών ελέγχου επί πλοίου μαζί με κάθε Υποβρύχιο. 

2.2. Το προικώο υλικό μαζί με κάθε Υποβρύχιο. 

2.3. Τα εγχειρίδια πλοίου, τα οποία περιγράφονται στο Παράρτημα Ρ 
(ΒΟγ-0760), όπως προβλέπεται στο ίδιο Παράρτημα. 


2.4. Τα ανταλλακτικά βάσεως, τα εργαλεία και τον εξοπλισμό μετρήσεων 
και συσκευών ελέγχου, ΡΟΒ σε I ορμονικό Λιμένα, με παραλήπτη την 
Ελληνική Ναυτική Βάση Σαλαμίνας. Ελλάδα, σε ημερομηνίες που θα 
συμφωνηθούν από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στα 1 Ιαραρτήματα Α και Ρ της παρουσης Συμβάσεως. 


Υπηρεσίες (εκπαίδευση των πληρωμάτων του Αγοραστή, Μηχανικός 


εγγυήσεως, υπηρεσίες στο προσωπικό του Αγοραστή στις εγκαταστάσεις του 
Κυρίου Υποκατασκευαστή, κλπ.) που προβλέπεται να παρασχεθούν 




τη 
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σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, θα παρασχεθούν στις ημερομηνίες που 
προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση και στα Παραρτήματα Α και Ρ. 

2.6. Όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα, όπως σχέδια, τεχνικές οδηγίες, έγγραφα, 
αναφορές, δεδομένα και όσα άλλα απαιτούνται από την παρούσα Σύμβαση, 
μαζί με κάθε Υποβρύχιο, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο σημείο 
της παρούσης Συμβάσεως ή εκάστοτε συμφωνηθεί αλλιώς, σύμφωνα με το 
Άρθρο 22 της παρούσης Συμβάσεως. 

Οι χρόνοι παραδόσεως, που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2, 
δύνανται να παραταθούν, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης Συμβάσεως. 
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ΑΡΘΡΟ 25 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

1. Καθυστέρηση παραδόσεως 

1.1. Εάν οποιοδήποτε από τα Υποβρύχια 2 ή 3 ή 4 δεν είναι έτοιμα να 
παραδοθούν, με υπαιτιότητα του Ανάδοχου, εντός της σχετικής περιόδου που 
αναφέρεται στο Αρθρο 24 της παρούσης και με τυχόν αναθεωρήσεις ή/και 
τροποποιήσεις, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης αυτής, τότε ο 
Ανάδοχος θα πληρώσει στον Αγοραστή, μετά από περίοδο χάριτος τεσσάρων 
(4) μηνών τις ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στο ΠΔ 284/89. Το ανώτατο 
όριο για τις ρήτρες καθυστέρησης δεν θα υπερβαίνει το 4% (τέσσερα τοις 
εκατό) της τιμής για καθένα από τα Υποβρύχια 2, 3 και 4 που αναφέρεται στις 
παραγράφους 3.2, 3.3 και 3.4 του Αρθρου 5 αντιστοίχως. 

1.2. Σε περίπτιοση όπου η παράδοση οποιουδήποτε από τα Υποβρύχια 2, 3 
και 4 καθυστερήσει πάνα) από 301 (τριακόσιες μία) Ημέρες, ο Αγοραστής και 
ο Ανάδοχος θα συναντηθούν ώστε να εξετάσουν το πρόβλημα. Εάν δεν 
μπορεί να επιτευχθεί αμοιβαία αποδεκτή λύση, εντός εξήντα (60) Ημερών, θα 
εφαρμόζεται το Αρθρο 26. 

2. Τεχνικά Ελαττώματα 

Εάν, κατά τη διάρκεια των Δοκιμών και Ελέγχων Αποδοχής, διαπιστωθεί 
οποιοδήποτε από τα κατωτέρω τεχνικό, ελαττώματα, το οποίο δεν αποκατασταθεί από 
τον Ανάδοχο, μέχρι την παράδοση του Υποβρυχίου, ή όποιου άλλου χρόνου 
συμφωνηθεί αμοιβαία, ο Ανάδοχος θα καταβάλει Ποινικές Ρήτρες στον Αγοραστή ως 
ακολούθως: 

2.1. Μετά κεντρικό ύψος σύμφωνα με το Παράρτημα Β. 

Ελάττωση από 0% έως 10% της αντίστοιχης τιμής κατά το Παράρτημα Β: 

0 , 000 % 

Ελάττωση από 10,01 % έως 20% της αντίστοιχης τιμής κατά το Παράρτημα Β: 


0,050% 
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Ελάττωση από 20,01% έως 25% της αντίστοιχης τιμής κατά το Παράρτημα Β: 

0 , 100 % 

Τα ανωτέρω ποσά των Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

2.2. Μέγιστος Μοχλοβραχίονας Επαναφοράς εν Καταδύσει, σύμφωνα με 
το Παράρτημα Β 

Μείωση από 0% έως 10% της αντίστοιχης τιμής κατά το Παράρτημα Β: 

0 , 000 % 

Μείωση από 10,01% έως 15% της αντίστοιχης τιμής κατά το Παράρτημα Β: 
0,050% 

Μείωση από 15,01 έως 20% της αντίστοιχης τιμής κατά το Παράρτημα Β: 

0 , 100 % 

Τα ανώτερο) ποσά το>ν Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

2.3. Εφεδρική πλευστότητα σύμφωνα με το Παράρτημα Β 

9.501 % έως 10,000% του εκτοπίσματος επιφάνειας: 0,000% 

9,001 % έως 9.500% του εκτοπίσματος επιφάνειας: 0,010% 

8.501 % έιος 9,000% του εκτοπίσματος επιφάνειας: 0,300% 

Τα ανωτέρω ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

2.4. Δοκιμή Μεγίστου Βάθους Κατάδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα Β 

Μείωση της Δοκιμής Μεγίστου Βάθους Κατάδυσης από 0 μέτρα έως 9,9 
μέτρα: 0,000% ■ 

Μείωση της Δοκιμής Μεγίστου Βάθους Κατάδυσης από 10 μέτρα έως 24,9 
μέτρα: 1,000% 

Το. ανωτέρω ποσά των Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

2.5. Μεγίστη Ταχύτητα εν Καταδύσει με Συστοιχία σύμφωνα με το 
Παράρτημα Β 

Μείωση ταχύτητας από 0.01 έως 0,400 κόμβους: 0,0% 
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Μείωση ταχύτητας από 0,41 έως 0,600 κόμβους: 0,25% 

Μείωση ταχύτητας από 0,61 έως 0,800 κόμβους: 0,5% 

Μείωση ταχύτητας από 0,81 έως 1,100 κόμβους: 0,75% 

Τα ανωτέρω ποσά των Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

2.6 Μέγιστη ταχύτητα εν καταδύσει με Ραβί Οβίΐ κατά το Παράρτημα Β 


Μείωση ταχύτητας από 0,01 έως 0,200 κόμβους: 0,000% 

Μείωση ταχύτητας από 0,21 έως 0,300 κόμβους: 0,250% 

Μείωση ταχύτητας από 0,31 έως 0,400 κόμβους: 0,500% 

Μείωση ταχύτητας από 0,41 έως 0,500 κόμβους: 0,800% 


Τα ανωτέρω ποσά των Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

2.7. Μέγιστη ταχύτητα εν Καταδύσει, για τη Λειτουργία των Ιστών κατά 


το Παράρτημα Β 

Μείωση ταχύτητας από 0,01 έως 0,250 κόμβους: 0,000% 

Μείωση ταχύτητας από 0,26 έιος 0,500 κόμβους: 0,200% 

Μείωση ταχύτητας από 0,5! έως 0,750 κόμβους: 0,400% 

Μείωση ταχύτητας από 0,76 έως 1,000 κόμβους: 0,600% 


Τα ανωτέρω ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

2.8 Μέγιστη ταχύτητα στην επιφάνεια με τις Κύριες Μηχανές σύμφωνα με 
το Παράρτημα Β 

Μείωση ταχύτητας από 0,01 έως 0,250 κόμβους: 0,000% 

Μείωση ταχύτητας από 0,26 έως 0,500 κόμβους: 0,100% 

Μείωση ταχύτητας από 0,51 έως 0,750 κόμβους: 

0 . 200 % 

Μείωση ταχύτητας από 0,76 έως 1,000 κόμβους: 0,300% 

Τα ανωτέρω ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

2.9 Μέγιστη ακτίνα ενεργείας εν καταδύσει με Συστοιχία κατά το 
Παράρτημα Β 

μέτρηση (νμ= ναυτικά μίλια) 
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> 1 < ΙΟνμ: 0,00% 

> ΙΟνμ < 20νμ: 0,10% 

> 20νμ < 30νμ: 0,20% 

> 3 Ον μ < 40νμ: 0,50% 

> 40νμ < 50νμ: 0,90% 


Τα ανωτέρω ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

2.10. Ακτίνα ενεργείας εν καταδύσει με Ριιεί Οεΐΐ σύμφωνα με το 
Παράρτημα Β 

μέτρηση (νμ= ναυτικά μίλια) 

> 1 < 20νμ 0,00% 

> 20νμ < 40νμ 0,20% 

> 40νμ < 60νμ: 0,40% 

> 60νμ < 80νμ: 0,60% 

> 80νμ < 1 ΟΟνμ: 0,80% 

> ΙΟΟνμ < 120νμ: 1,00% 

Τα ανιοτέριο ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

2.11 Τακτικός Βαθμός αποκρύψειος (1η περίπτωση) σύμφωνα με το 


Παράρτημα Β αύξηση 

Από 0,001 % έως 0,200%: 0,00% 

Από 0,201 % έως 0,250%: 0,25% 

Από 0,251 % έως 0,500%: 0,50% 

Από 0,501% έως 0,750%: 0,75% 

Από 0.751 % έως 0,999%: 1,00% 


1 Ιροστεθείσα στη συγκεκριμένη τιμή κατά το Παράρτημα Β 

Τα ανώτεροι ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

2.12 Τακτικός Βαθμός απυκρύψεως (2η περίπτωση) κατά τυ Παράρτημα Β 
αύξηση 

Από 0,001 % έως 0,200%: 0,000% 
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Από 0,201% έως 0,250%: 0,250% 

Από 0,251 % έως 0,500%: 0,500% 

Από 0,501 % έως 0,750%: 0,750% 

Από 0,751 % έως 0,999%: 1,000% 


Προστεθείσα στη συγκεκριμένη τιμή κατά το Παράρτημα Β 

Τα ανωτέρω ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

2.13 Τακτική διάμετρος κατά το Παράρτημα Β αύξηση 

Από 0,100 έως 0,175 μήκη πλοίου: 0,100% 

Από 0,176 έως 0,250 μήκη πλοίου: 0,150% 

Από 0,251 έως 0,499 μήκη πλοίου: 0,200% 

Προστεθείσα στη συγκεκριμένη τιμή κατά το Παράρτημα Β 

Τα ανωτέρω ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

2.14. Περιβαλλοντολογικές συνθήκες κατά το Παράρτημα Β 

Από 0,501 % έως 0,85%: 0,000% 

Από 0,851 % έως 1,000%: 0,100% 

Τα ανωτέρω ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

2.1 5. Ακουστική Υπογραφή σύμφωνα με το Παράρτημα Β 

Στην περίπτωση όπου, η μέση εκπεμπόμενη στάθμη θορύβου ευρείας ζώνης 
(Βτοαά Βαηά), σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή, Βυί1όίη§ Οτουρ 
0026.3 Ρί^υτεε 1 οπό 2, που μετρήθηκε και υπολογίσθηκε όπιος περιγράφεται 
στο Βυίΐόΐη^ Οτουρ 0459.2.1 δεν έχει επιτευχθεί και υπερβαίνει τα όρια της 
αντίστοιχης καμπύλης αποκρίσεως, ως κατωτέριο : 

Αθόρυβος Πλους (4 κόμβοι) σύμφωνα με το ΡΒ30, ΒΟτ 0026.3 
(Συστοιχία/ΡΟ) 

μεγαλύτερη από 4 άΒ έως 8 άΒ: 0,5 % 

μεγαλύτερη από 8 όΒ έως 12 άΒ: 1,0 % 

Συνθήκες Περιπολίας (6 κόμβοι) σύμφωνα με ΡΒ30, ΒΟτ 0026.3 
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μεγαλύτερη από 6 άΒ έως 10 άΒ: 0,5 % 

μεγαλύτερη από 10 άΒ έως 12 άΒ: 1,0 % 

Χρησιμοποίηση Αναπνευστήρα (4 κόμβοι) σύμφωνα με ΡΒ80, ΒΟγ 0026.3 

μεγαλύτερη από 2 άΒ έως 8 άΒ: 0,5 % 

μεγαλύτερη από 8 άΒ έως 12 άΒ: 1,0% 

Τα ποσά δεν είναι αθροιστικά, εντούτοις κάθε μία από τις τρεις καταστάσεις 
πλου, όπως αναφέρονται στο Βυί1άίη§ Οτουρ 0026.3 θα λαμβάνεται υπόψη 
ξεχωριστά. 

Σε περίπτωση όπου, η τιμή του εκπεμπομένου θορύβου στενού φάσματος 
(Νειτοιν Βεηά), σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή, Βυϊ1άΐη§ Οτουρ 
0026.3 που μετρήθηκε και υπολογίσθηκε όπως περιγράφεται στο Βυί1άίη§ 
Οτουρ 0459.2.1 είναι μεγαλύτερη ως κατωτέρω κατά: 

Αθόρυβος Πλους (4 κόιιβοι) και Συνθήκες Περιπολίας (6 κόμβοι): 

Περισσότερους από πέντε έως επτά παλμούς (ερίΐτεε), με στάθμη περισσότερα 
από 5 άΒ έως 14 άΒ, πέραν του ορίου της καμπύλης, ή εναλλακτικά 
περισσότερους από τέσσερις έως οκτώ παλμούς, με στάθμη περισσότερα από 
2 άΒ έως 6 άΒ, πέραν του ορίου της καμπύλης: 0,20% 

Περισσότερους από οκτώ έως δέκα παλμούς, με στάθμη περισσότερα από 5 
άΒ έως 14 άΒ, πέραν του ορίου της καμπύλης, ή εναλλακτικά περισσότερους 
από εννέα έως δεκατέσσερις παλμούς, με στάθμη περισσότερα από 2 άΒ έως 
6 άΒ, πέραν του ορίου της καμπύλης: 0.50% 

Χρησιμοποίηση Αναπνευστήρα (4 κόμβοι): 

Περισσότερους από δύο έως τέσσερις παλμούς (ερίΐωε). με στάθμη 
περισσότερα από 5 άΒ έως 14 άΒ, πέραν του ορίου της καμπύλης, ή 
εναλλακτικά περισσότερους από τρεις έως οκτώ παλμούς, με στάθμη 
περισσότερα από 2 άΒ έως 10 άΒ, πέραν του ορίου της καμπύλης: 0,20% 

Περισσότερους από τέσσερις έως οκτώ παλμούς, με στάθμη περισσότερα από 
5 άΒ έως 14 άΒ, πέραν του ορίου της καμπύλης, ή εναλλακτικά 
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περισσότερους από οκτώ έως δεκατέσσερις παλμούς, με στάθμη περισσότερα 
από 2 άΒ έως 6 όΒ, πέραν του ορίου της καμπύλης: 0,50% 

Τα μεγέθη δεν είναι αθροιστικά, εντούτοις κάθε μία από τις τρεις συνθήκες 
πλου, όπως αναφέρονται στο Βιύ1(ϋη§ Οτοιιρ 0026.3, θα λαμβάνεται υπόψη 
ξεχωριστά. 

Για τον υπολογισμό των Ποινικών Ρητρών, σε περίπτωση συνδυασμένων 
παλμών διαφορετικής στάθμης, ισχύουν τα ακόλουθα: 

Ένας παλμός άνω των 5 άΒ, αλλά όχι άνω των 10 άΒ θα αναλογεί σε δύο 
παλμούς άνω των 2 άΒ, αλλά όχι άνω των 5 όΒ. 

2.16. Μαγνητική υπογραφή 

Η αναμενόμενη μαγνητική υπογραφή των Υποβρυχίων, μετά την 
απομαγνήτιση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 33% της τιμής της καμπύλης Α, 
όπως αυτή ορίστηκε με την επιστολή της ΗΟ\ν (ΗΟ\ν ΝΑΤΟ απόρρητη 
επιστολή 01-02-99), βάσει των υπολογισμών του κέντρου απομαγνητίσεως 
του Γερμανικού Ναυτικού, που αναφέρονται σε απόσταση 8,7 μ από την 
τρόπιδα του Υποβρυχίου, προ της απομαγνητίσεως αυτού και που είναι 
ανηγμένες στις συνθήκες των Ελληνικών θαλασσών. 

Σε περίπτωση που κατά τη μέτρηση οι μετρηθείσες τιμές μετά την 
απομαγνήτιση δεν επιτύχουν τις συμβατικές τιμές, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες του Κέντρου Δοκιμών του I ερμανικού Πολεμικού Ναυτικού, θα 
ισχύουν οι παρακάτω ποινικές ρήτρες: 

Από 0 έως 0,3 μΤ: 0,0% 

> 0,3 έως 0,5 μΤ: 0,1 % 

> 0,5 έως 0,7 μΤ: 0,3% 

> 0,7 έως 1,0 μΤ: 0,5% 

Τα ανωτέρω ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

2.17. Θόρυβος με μορφή παλμών μικρής διάρκειας. 
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Περισσότερους από δώδεκα έως δεκαπέντε παλμούς, με στάθμη περισσότερα 
από 5 άΒ έως 12 άΒ, πέραν του ορίου της καμπύλης, ή εναλλακτικά 
αριθμητικός μέσος όρος περισσότερα από 2 άΒ έως 6 άΒ, πέραν του ορίου της 
καμπύλης: 0,50% 

Περισσότερους από δεκαέξι έως δεκαοκτώ παλμούς, με στάθμη περισσότερα 
από 5 άΒ έως 12 άΒ, πέραν του ορίου της καμπύλης, ή εναλλακτικά 
αριθμητικός μέσος όρος περισσότερα από 6 άΒ έως 10 άΒ, πέραν του ορίου 
της καμπύλης: 1,00% 

Τα ανωτέρω ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

2.18. Σπηλαίωση 

Η σπηλαίωση εμφανίζεται σε ταχύτητα μικρότερη από τη συγκεκριμένη τιμή 
κατά το Παράρτημα Β: 

Μείωση από 0, 0 κόμβους μέχρι 1,0 κόμβο: 0,0% 

Μείωση περισσότερο από 1,0 κόμβο μέχρι 1,5 κόμβο: 0,2% 

Μείωση περισσότερο από 1,5 κόμβο μέχρι 2,0 κόμβους: 0,4% 

Μείωση περισσότερο από 2,0 κόμβους μέχρι 2,5 κόμβους: 0,6% 

Μείωση περισσότερο από 2,5 κόμβους μέχρι 3,0 κόμβους: 0,8% 

Μείωση περισσότερο από 3,0 κόμβους μέχρι 3,5 κόμβους: 1,0% 

Τα ανωτέρω ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

2.19. Οπλικό Σύστημα 

Επιδόσεις Ακρίβειας Αισθητήριον Υποβρυχίου (δεπεοτε) 

Εάν οι μετρηθείσες τιμές ακρίβειας των αισθητήρων των Υποβρυχίων 
δεν επιτύχουν τις τιμές που εμφαίνονται στην Προσθήκη 1 του 
Παραρτήματος Β της Συμβάσεως αυτής, θα εφαρμόζονται οι 
ακόλουθες ποινικές ρήτρες για. τις φάσεις 1 έως 3 που αναλυτικά 
φαίνονται στο Παράρτημα Ε της παρυύσης: 

Για φάση 1: 0,1 % 

Για φάση 2: 0,2% 
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Για φάση 3: 0,3% 

Τα ανωτέρω ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 


3. Οι ποινικές ρήτρες των ανωτέρω παραγράφων 1.1, 1.2 και 2.1 έως και 2.19, 
θα υπολογίζονται σε ποσοστά επί του τιμής των Υποβρυχίων 2, 3 και 4 σύμφωνα με 
το Αρθρο 5, παράγραφοι 3.2, 3.3 και 3.4 αντίστοιχα. 

4. Σε περίπτωση που συμβούν περισσότερες από μία περιπτώσεις Ποινικών 
Ρητρών, αυτές θα είναι καταβλητέες αθροιστικά. 

5. Το συνολικό ποσό που θα πληρωθεί για ποινικές ρήτρες δεν θα υπερβαίνει το 
έντεκα τοις εκατό (11%) του αθροίσματος των τιμών για τα Υποβρύχια 2, 3 και 4 
σύμφωνα με το Αρθρο 5 παράγραφοι 3.2, 3.3 και 3.4 αντίστοιχα. 

6. Η καταβολή των Ποινικών Ρητρών κατά το παρόν Αρθρο 25 θα είναι η μόνη 
ευθύνη του Αναδόχου. 
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ΑΡΘΡΟ 26 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

1. Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να απορρίψει καθένα από τα Υποβρύχια 2, 3 
και 4 πριν την αποδοχή καθενός από αυτά εάν συμβούν: 

οποιοσδήποτε δύο (2) από τις παρακάτω περιπτώσεις των παραγράφων 1.1 

μέχρι 1.18 που χαρακτηρίζονται ως περιπτώσεις κατηγορίας 2 (όχι ζωτικές) 

οποιαδήποτε μία (1) από τις παρακάτω περιπτώσεις των παραγράφων 1.1 
μέχρι 1.18 που χαρακτηρίζονται περιπτώσεις κατηγορίας 1 (ζωτικές), ή 

οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 

εφόσον έχουν διαπιστωθεί από τους Επιθεωρητές του Αγοραστή και σε περίπτωση 
αντιρρήσεως από τον Ανάδοχο, κατόπιν αποφάσεως της Διαιτησίας, σύμφωνα με το 
Αρθρο 28. 

Κατηγορία 

1.1 ΜετακεντρικόΎψος I 

1.2 Μέγιστος Μοχλοβραχίονας Επαναφοράς εν καταδύσει 1 

1.3 Εφεδρική Πλευστότητα 2 

1.4 Μέγιστο Βάθος Δοκιμής Κατάδυσης 1 

1.5 Μεγίστη ταχύτητα εν καταδύσει, με Συστοιχία 1 

1.6 Μέγιστη ταχύτητα εν καταδύσει με Ρυε! Οεΐΐ 1 

1.7 Μέγιστη ταχύτητα εν καταδύσει για την Αειτουργία 

των Ιστών 2 

1.8 Μέγιστη Ταχύτητα εν επιφάνεια, με Κ. Μηχανές 2 

1.9 Μέγιστη ακτίνα ενεργείας εν καταδύσει με Συστοιχία 2 

1.10 Μέγιστη ακτίνα ενεργείας εν καταδύσει, με Ρυεί ΟεΙΙ 1 

1.11 Τακτικός βαθμός αποκρύψεως (1 η περίπτωση - 8%) 1 

1.12 Τακτικός βαθμός αποκρύψειος (2η περίπτωση - 12,5%) 1 
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1.13 Τακτική Διάμετρος 2 

1.14 Συνθήκες Περιβάλλοντος 1 

1.15 Ακουστική Υπογραφή I 

1.16 Μαγνητική Υπογραφή 2 

1.17 Θόρυβος με Μορφή Παλμών Μικρής Διάρκειας 1 

1.18 Σπηλαίωση 1 


Το δικαίωμα απόρριψης καθενός από τα Υποβρύχια 2, 3 και 4, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1.1 έως 1.18 του παρόντος Άρθρου, θα ισχύει σε περίπτωση 
όπου, οι τιμές που μετρήθηκαν είναι χειρότερες αυτών για τις οποίες 
επιβάλλονται τα υψηλότερα ποσά των Ποινικών Ρητρών, όπως περιγράφονται 
κατά περίπτωση στο Αρθρο 25 και αφού όλες οι προσπάθειες του Αναδόχου 
για να φέρει τις τιμές αυτές τουλάχιστον μέσα στα προβλεπόμενα για τις 
ποινικές ρήτρες όρια έχουν αποτύχει. 

1.19 Οπλικό Σύστημα 

Το δικαίωμα απόρριψης καθενός από τα Υποβρύχια 2. 3 και 4 σύμφωνα με 
την παράγραφο 1.19 του παρόντος Αρθρου, θα ισχύει σε περίπτωση που: 

1.19.1. Οι τιμές που θα μετρηθούν κατά τη διάρκεια των Δοκιμών 
Αποδοχής για την εξακρίβωση της ακρίβειας των αισθητήριον και της 
ΤΜΑ είναι χειρότερες από αυτές για τις οποίες επιβάλλονται τα 
υψηλότερα ποσά Ποινικών Ρητρών, όπως περιγράφονται στο Αρθρο 
25. 

1.19.2. Η βολή τορπίλης δεν είναι επιτυχής, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Παράρτημα "Β" (Οοηιδαί δνείοιτι ροπι^πιρύ 5), 
εκτός εάν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η αποτυχία οφείλεται στην 
τορπίλη καθ' εαυτή. 

1.19.3. Μετά τις τελικές ρυθμίσεις του \ΥΕ$ και του ΕΗΟΤν / ΕΗ, το 
ποσοστό των επιτυχών βολών, σύμφωνα με τις ανοχές της 
παραγράφου 11 του ΡΒ5 6241 του Παραρτήματος "Α", είναι 
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μικρότερο του 40% (σαράντα τοις εκατό) επί του συνόλου των βολών 
(ακόμα και αν αυτές οι Δοκιμές Αποδοχής εκτελεστούν κατά την 
περίοδο εγγυήσεως). 

2. Παράδοση 

Ο Αγοραστής μπορεί να απορρίψει οποιοδήποτε από τα Υποβρύχια 2, 3 και 4 σε 
περίπτωση που: 

2.1. Ο συμβατικός χρόνος παραδόσεως για το αντίστοιχο Υποβρύχιο σύμφωνα με 
το Άρθρο 24 καθυστέρησε άνω των τριακοσίων εξήντα (360) Ημερών για λόγους 
οφειλο μένους σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

2.2. Ο συμβατικός χρόνος παραδόσεως σύμφωνα με το Αρθρο 24 καθυστέρησε 
άνω των πεντακοσίων σαράντα (540) Ημερών για λόγους Ανωτέρας Βίας, σύμφωνα 
με το Αρθρο 23. 

3. Σε περίπτωση όπου, ο Αγοραστής δικαιούται να απορρίψει οποιοδήποτε από 
τα Υποβρύχια 2, 3 και 4, σύμφωνα με τις παραγράφους ! και 2 ανωτέριο και, 
θεωρήσει ότι, παρά τις ελλείψεις/ του, το αντίστοιχο Υποβρύχιο είναι σε θέση να 
λειτουργήσει επιχειρησιακά, τότε ο Αγοραστής θα έχει το δικαίωμα είτε να απορρίψει 
το αντίστοιχο Υποβρύχιο είτε να παραλάβει το αντίστοιχο Υποβρύχιο με έκπτωση, η 
οποία θα συμφτονηθεί αμοιβαία από τα Συμβαλλόμενα. Μέρη κατά περίπτωση. 
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ΑΡΘΡΟ 27 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. Λόγοι Καταγγελίας 

1.1 Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση ή μέρη αυτής 
κατά περίπτωση, μόνο σύμφωνα με τους όρους αυτού του Αρθρου, αποκλείοντας 
κάθε άλλο λόγο. 

1.2 Καταγγελία από τον Αγοραστή:0 Αγοραστής δικαιούται να καταγγείλει 
αυτήν την Σύμβαση στο σύνολό της με έγγραφη καταγγελία προς τον Ανάδοχο, σε 
περίπτωση που συντρέξει οποιοδήποτε από τα κάτωθι γεγονότα ή περιστάσεις: 

1.2.1 αν ο Ανάδοχος λυθεί ή διαταχθεί η λύση του δια τελεσίδικης 
δικαστικής απόφασης ή ληφθεί έγκυρη απόφαση περί λύσεως του Αναδόχου, 

ή 

1.2.2 αν ο Ανάδοχοε δεν επιτύχει δύο (2) διαδοχικά συμβατικά γεγονότα 
κατά την κατασκευή τιον Υποβρυχίων 2, 3 και 4, όπως αυτά τα συμβατικά 
γεγονότα περιγράφονται στο Παράρτημα ϋ της παρούσας Σύμβασης, ή 

] .2.3 αν ο Ανάδοχοε παραβεί οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του που 
περιέχονται στο Αρθρο 8. παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 της παρούσας Σύμβασης 
και δεν θεραπεύσει την παραβίαση αυτή, εντός τριάντα (30) ημερών μετά τη 
λήψη έγγραφης ειδοποίησης από τον Αγοραστή, όπου θα προσδιορίζεται η εν 
λόγω παράβαση και θα. προσκομίζονται ουσιώδεις αποδείξεις οι οποίες θα 
ήταν ικανές να εκκινήσουν ποινικές διαδικασίες κατά τις αντίστοιχες 
διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ή 

1.2.4 (α) σε περίπτιοση μεταβολής της συμμετοχής της ΑϋΜ στο μετοχικό 
κεφάλαιο του Αναδόχου που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 
συμμετοχής της ΑϋΜ σε ποσοστό μικρότερο του 50% + 1 του συνολικού 
μετοχικού κεφαλαίου του Αναδόχου ή τιον δικαιωμάτων ψήφου - εκτός εάν ο 
νέος μέτοχος είναι εταιρεία συνδεδεμένη με την ΑϋΜ - χωρίς την 
προήγουμενη συναίνεση του Αγοραστή· ο Αγοραστής δεν θα αρνείται τη 
συναίνεσή του αναίτια ή/και αδικαιολόγητα, ή 
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(β) εάν η ΑϋΜ προβεί σε διάθεση ποσοστού μέχρι 24,9% του συνολικού 
μετοχικού κεφαλαίου ή δικαιωμάτων ψήφου του Αναδόχου, χωρίς 
προηγουμένως να πληροφορήσει τον Αγοραστή. Εν προκειμένω ο 
Αγοραστής θα έχει δικαίωμα αρνησικυρίας εάν υπεισέρχονται θέματα 
ασφαλείας του Αγοραστή. Ο Αγοραστής δεν θα αρνείται αναίτια ή/και 
αδικαιολόγητα να εγκρίνει μια τέτοια διάθεση, ή 

(γ) εάν ο Ανάδοχος παραλείψει να ενημερώσει τον Αγοραστή περί του 
προσώπου το οποίο πρόκειται να διορισθεί ως μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου («ΔΣ») του Αναδόχου, και εκ του προτεινόμενου διορισμού ή 
αλλαγής θίγονται προδήλως ζητήματα ασφαλείας του Αγοραστή. Εν 
προκειμένω ο Αγοραστής θα έχει δικαίωμα αρνησικυρίας, εάν 
υπεισέρχονται θέματα ασφαλείας του Αγοραστή. Ο Αγοραστής δεν θα 
ασκεί αναίτια ή/και αδικαιολόγητα το δικαάυμα αρνησικυρίας για την 
υπόδειξη και διορισμό μελών του ΔΣ του Αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση 
οι μέτοχοι του Αναδόχου θα πρέπει διαρκώς να έχουν την ευχέρεια 
λήψεως όλων των μέτροιν που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η 
λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το ελληνικό εταιρικό 
δίκαιο,ή 

(δ) σε περίπτωση μεταβολής της συμμετοχής της Ελληνικής 
Ναυπηγό κατασκευαστικής Ανώνυμης Εταιρείας Χαρτοφυλακείου ΑΕ 
(«ΕΝΑΕΧ») στο μετοχικό κεφάλαιο του Αναδόχου που θα έχει ως 
αποτέλεσμα τη μείωση της συμμετοχής της ΕΝΑΕΧ σε ποσοστό 
μικρότερο του 20% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου του Αναδόχου ή 
των δικαιωμάτων ψήφου χωρίς την προήγουμενη συναίνεση του 
Αγοραστή- ο Αγοραστής δεν θα αρνείται τη συναίνεσή του αναίτια ή/και 
αδικαιολόγητα, ή 

1.2.5 αν ο Ανάδοχος οποτεδήποτε κηρυχθεί τελεσίδικα σε πτώχευση ή 
υποβάλλει εκουσίως αίτηση πτώχευσης ή διοριστεί με τελεσίδικη απόφαση 
διαχειριστής, εκκαθαριστής ή σύνδικος αυτού ή όλης ή ουσιώδους μέρους της 
περιουσίαε του ή εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση με την οποία γίνεται δεκτή 
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οποιαδήποτε αίτηση από ή κατά του Αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις 
οποιοσδήποτε εφαρμοστέου νόμου περί πτώχευσης, υπό τον όρο εντούτοις ότι 
σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρυχθεί σε πτώχευση με τελεσίδικη δικαστική 
απόφαση, τότε η παρούσα Σύμβαση θα θεωρείται αυτομάτως καταγγελθείσα 
μία (1) ημέρα πριν την έκδοση της εν λόγω τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, 
χωρίς να απαιτείται επίδοση γραπτής καταγγελίας από τον Αγοραστή. 

1.3 Καταγγελία από τον Ανάδοχο: Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει την 
παρούσα Σύμβαση στο σύνολό της με έγγραφη καταγγελία προς τον Αγοραστή, σε 
περίπτωση που συντρέξει οποιοδήποτε από τα κάτωθι γεγονότα ή περιστάσεις: 

1.3.1 Μη είσπραξη από τον Ανάδοχο δύο (2) διαδοχικών πληρωμών όπως 
ορίζονται στο Αρθρο 6, παράγραφος 2.3 της Σύμβασης για λόγους που δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου και η καθυστέρηση αυτή συνεχιστεί 
για περισσότερες από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη δήλη ημέρα 
καταβολής της δεύτερης μη πραγματοποιηθείσας πληρωμής, ή 

1.3.2 Μη είσπραξη από τον Ανάδοχο δύο (2) διαδοχικών πληρωμών 
οφειλομένων από τον Αγοραστή προς τον Ανάδοχο κατά το Αρθρο 6 της 
Σύμβασης 021Β/02 για το Πρόγραμμα Ποσειδών 11 για λόγους που δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου και η καθυστέρηση αυτή συνεχιστεί 
για περισσότερες από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη δήλη ημέρα 
καταβολής της δεύτερης μη πραγματοποιηθείσας πληρωμής. Στην περίπτωση 
αυτή, ο Ανάδοχος θα δικαιούται να καταγγείλει και αυτί) τη Σύμβαση, πέραν 
της Σύμβασης 021 Β/02. 

1.4 Καταγγελία λόγω παρατεταμένης Ανωτέρας Βίας: Κάθε Συμβαλλόμενο 
Μέρος δικαιούται να. καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση σε σχέση με τα Υποβρύχια 
2, 3 και 4, με επίδοση έγγραφης καταγγελίας προς το έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος 
σε περίπτωση καθυστέρησης λόγιο Ανωτέρας Βίας, η οποία υφίσταται για περίοδο 
μεγαλύτερη των πεντακοσίων σαράντα (540) Ημερών. 

2 Ισχύς Καταγγελίας 
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2.1 Με την καταγγελία καθ’ οιονδήποτε τρόπο της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με 
τους όρους των παραγράφων 1.2, 1.3 και 1.4 του παρόντος Άρθρου 27, η Σύμβαση θα 
λύεται εν όλω με ισχύ κατά τους ακόλουθους χρόνους: 

2.1.1 Αν η Σύμβαση καταγγελθεί σύμφωνα με το Άρθρο 27, παράγραφος 
1.2.3, με την πάροδο της περιόδου θεραπείας των 30 Ημερών που ορίζεται στο εν 
λόγω Άρθρο 27, παράγραφος 1.2.3, εφόσον η περίοδος θεραπείας παρέλθει χωρίς 
πλήρη αποκατάσταση της παραβίασης, ή 

2.1.2 Αν η Σύμβαση καταγγελθεί λόγω πτώχευσης του Αναδόχου σύμφωνα με 
το Άρθρο 27, παράγραφος 1.2.5, μία (1) Εργάσιμη Ημέρα πριν την ημερομηνία 
έκδοσης της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που κηρύσσει τον Ανάδοχο σε 
πτώχευση, χωρίς να απαιτείται επίδοση γραπτής καταγγελίας από τον Αγοραστή, ή 

2.1.3 Σε κάθε άλλη περίπτωση καταγγελίας σύμφωνα με το Αρθρο 27 
παράγραφος 1.2 (συμπεριλαμβανομένου των λόγων καταγγελίας της παραγράφου 
1.2.5 πλην πτώχευσης), παράγραφος 1.3 και παράγραφος 1.4, η Σύμβαση θα λύεται 
την τρίτη (3 η ) Εργάσιμη Ημέρα από την επίδοση της σχετικής καταγγελίας, ή 

2.2 Αν η Σύμβαση καταγγελθεί λόγω παρατεταμένης Ανωτέρας Βίας σύμφωνα με το 
Αρθρο 27, παράγραφος 1.4, η Σύμβαση θα λύεται τριάντα (30) Ημέρες μετά την 
ημερομηνία επίδοσης της σχετικής καταγγελίας προς το έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος. 

3 Συνέπειες Καταγγελίας 

3.1 Σε περίπτωση που ο Αγοραστής καταγγείλει τη Σύμβαση, θα επέλθουν οι 
ακόλουθες συνέπειες οι οποίες και θα υλοποιηθούν με αντίστοιχες ενέργειες των 
Συμβαλλόμενων Μερών κατά τον ίδιο χρόνο: 

3.1.1 Όλες οι ήδη εισπραχθείσες από τον Ανάδοχο ή/και τον Κύριο 
Υποκατασκευαστή πληρωμές μέχρι τον χρόνο της καταγγελίας θα 
διακρατούνται από αυτούς και δεν θα επιστρέφονται. Στην περίπτιοση 
αυτή αποκλείεται ρητώς η εφαρμογή των άρθρων 904 επ. ΑΚ, και 

3.1.2 Η πλήρης κυριότητα και νομή όλων των μη παραδοθέντων 
Υποβρυχίων ή καθορισμένων τμημάτων αυτών 
(συμπεριλαμβανομένου και τυχόν λογισμικού) που είναι στην κατοχή 
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και κυριότητα του Αναδόχου θα μεταβιβάζονται αυτοδίκαια στον 
Αγοραστή, και 

3.1.3 Ο Ανάδοχος θα παρέχει άμεσα στον Αγοραστή πλήρη πρόσβαση 
σε όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 
3.1.2 στην κατάσταση που έχουν κατά το χρόνο της καταγγελίας, και 

3.1.4 Ο Ανάδοχος θα επιστρέφει άμεσα στον Αγοραστή όλα τα Υλικά 
Αγοραστή (ΟΡΜ) που έλαβε από τον Αγοραστή και, 

3.1.5 Ο Αγοραστής δικαιούται να κρατά χωρίς χρέωση τα Υποβρύχια 

στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου για έξι (6) μήνες. Ο Αγοραστής 
δικαιούται με τη συναίνεση του Αναδόχου να έρχεται σε απευθείας 
επαφή με τους υποκατασκευαστές που έχουν ασχοληθεί με την 
κατασκευή των Υποβρυχίων και να συμφωνεί μαζί τους την εκτέλεση 
των απαιτούμενων εργασιών για την ολοκλήρωση των μη 

παραδοθέντων Υποβρυχίων (-ίου) με αποκλειστική ευθύνη του 
Αγοραστή. Οι εργασίες αυτές δεν θα εκτελούνται στις εγκαταστάσεις 
του Αναδόχου, εντούτοις ο Ανάδοχος θα παράσχει χωρίς χρέωση όλα 
τα διαθέσιμα μέσα υποδομών στις εγκαταστάσεις του, όπυις γερανούς, 
αναβότορια πλοίων, Κδίτιαβδ, για την απομάκρυνση των μη 

παραδοθέντων Υποβρυχίου·· (-ίου) από τις εγκαταστάσεις του. Ρητώς 
συμφωνείται ότι η συντήρηση, παραμονή, απομάκρυνση και κάθε 
άλλη συναφής δραστηριότητα αναφορικά με τα μη παραδοθέντα 
Υποβρύχια (-ιο) ή καθορισμένα τμήματα αυτών κατά την παρούσα 
παράγραφο θα γίνεται με αποκλειστικό κίνδυνο, ευθύνη και κόστος 
του Αγοραστή, και 

3.1.6 Ο Αγοραστής θα επιστρέφει κάθε εκκρεμή εγγυητική επιστολή 
του Αναδόχου εντός είκοσι (20) Εργάσιμων Ημερων από την ισχύ της 
καταγγελίας. και 

3.1.7 Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Αγοραστή ή θα καταστρέφει 
σύμφωνα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ, εάν του δοθεί σχετική εντολή 
από τον Αγοραστή, κάθε εμπιστευτική και διαβαθμισμένη πληροφορία 
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που έλαβε από τον Αγοραστή και κάθε αντίγραφο αυτών που έχει στην 

/ 

κατοχή, αρμοδιότητα, φύλαξη ή έλεγχό του κατά το χρόνο αυτό και 
εφεξής δεν θα χρησιμοποιεί, αποκαλύπτει, γνωστοποιεί ή 
εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο κάθε τέτοια εμπιστευτική και 
διαβαθμισμένη πληροφορία. 

3.2 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος καταγγείλει τη Σύμβαση θα επέλθουν οι 
ακόλουθες συνέπειες οι οποίες και θα υλοποιηθούν με αντίστοιχες ενέργειες των 
Συμβαλλομένων Μερών κατά τον ίδιο χρόνο: 

3.2.1 Ο Αγοραστής θα επιστρέφει στον Ανάδοχο κάθε εκκρεμή εγγυητική 
επιστολή του Αναδόχου εντός είκοσι (20) Εργάσιμων Ημερών από τον χρόνο 
ισχύος της καταγγελίας , και 

3.2.2 Όλες οι ήδη εισπραχθείσες από τον Ανάδοχο ή/και τον Κύριο 
Υπο κατασκευαστή πληρωμές μέχρι τον χρόνο της καταγγελίας θα 
διακρατούνται από αυτούς και δεν θα επιστρέφονται. Στην περίπτιοση αυτή 
αποκλείεται ρητώς η εφαρμογή των άρθρων 904 επ. ΑΚ, και 

3.2.3 Ο Ανάδοχος θα επιστρέφει άμεσα στον Αγοραστή όλα τα Υλικά 
Αγοραστή (ΟΡΜ) που έλαβε από τον Αγοραστή, και 

3.2.4 Η πλήρης κυριότητα και νομή όλιον των μη παραδοθέντιον Υποβρυχίιον 
ή καθορισμένιον τμημάτων αυτών (συμπεριλαμβανομένου και τυχόν 
λογισμικού) που είναι στην κατοχή και κυριότητα του Αναδόχου θα 
μεταβιβάζονται αυτοδίκαια στον Αγοραστή, και 

3.2.5. Με την εξαίρεση της ανωτέρω παραγράφου 3.2.4 και του Άρθρου 35 
παράγραφος 10, τα συμβατικά δικαιώματά του Αγοραστή παύουν να ισχύουν. 
Ο Αγοραστής υποχρεούται να απομακρύνει τα αντικείμενα που αναφέρονται 
στιο ανωτέρω παραγράφους 3.2.3 και 3.2.4 από τις εγκαταστάσεις του 
Αναδόχου δαπάνοις του και με αποκλειστικά δική του ευθύνη και κίνδυνο 
εντός τεσσάρων (4) μηνών από τον χρόνο ισχύος της καταγγελίας. Ρητώς 
συμφωνείται ότι η συντήρηση, παραμονή, απομάκρυνση και κάθε άλλη 
συναφής δραστηριότητα αναφορικά με τα μη παραδοθέντα Υποβρύχια (-ιο) ή 
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καθορισμένα τμήματα αυτών κατά την παρούσα παράγραφο θα γίνεται με 
αποκλειστικό κίνδυνο, ευθύνη και κόστος του Αγοραστή, και 

3.2.6 Ο Αγοραστής θα καταβάλει στον Ανάδοχο το Συνολικό Βασικό 
Συμβατικό Τίμημα αφαιρουμένων οποιωνδήποτε εξόδων και δαπανών που 
μπορεί να εξοικονομηθούν λόγω της μη ολοκλήρωσης της Σύμβασης 
(ακύρωση παραγγελιών και ανακατανομή των πόρων). Το βάρος της 
απόδειξης τέτοιων εξόδων και δαπανών φέρει ο Αγοραστής. Σε περίπτωση 
διαφοράς αναφορικά με το ποσό που θα αφαιρείται, ο Αγοραστής θα έχει το 
δικαίωμα να διορίσει αμοιβαία αποδεκτό ελεγκτή σύμφωνα με την παράγραφο 
7 του Αρθρου 8. Ο ελεγκτής που θα διορισθεί κατ' αυτόν τον τρόπο θα 
παράσχει συμβουλές στον Αγοραστή για το ποσό που θα αφαιρείται. 

3.3 Σε περίπτωση που η Σύμβαση καταγγελθεί από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο 
Μέρος λόγω Ανωτέρας Βίας, τότε οι κάτωθι συνέπειες επέρχονται κατά τον ίδιο 
χρόνο: 

3.3.1 Όλες οι ήδη εισπραχθείσες από τον Ανάδοχο ή/και τον Κύριο 
Υποκατασκευαστή πληρωμές μέχρι τον χρόνο της καταγγελίας θα 
διακρατούνται από αυτούς και δεν θα επιστρέφονται. Στην περίπτωση αυτί) 
αποκλείεται ρητώς η εφαρμογή των άρθρων 904 επ. ΑΚ, και 

3.3.2 Ο Αγοραστής θα επιστρέφει στον Ανάδοχο κάθε εκκρεμή εγγυητική 
επιστολή του Αναδόχου εντός είκοσι (20) Εργάσιμιον Ημερών από τον χρόνο 
ισχύος της καταγγελίας με εξαίρεση την εγγύηση (-εις) καλής λειτουργίας για 
τυχόν παραδοθέν (-ντα) Υποβρύχιο (-ια), και 

3.3.3 Η πλήρης κυριότητα και νομή όλων των μη παραδοθέντων Υποβρυχίων 
ή καθορισμένων μερών αυτών (συμπεριλαμβανομένου και τυχόν λογισμικού) 
που είναι στην κατοχή και κυριότητα του Αναδόχου θα μεταβιβάζονται 
αυτοδίκαια στον Αγοραστή, και 

3.3.4 Ο Ανάδοχος θα επιστρέφει άμεσα στον Αγοραστή όλα τα Υλικά 
Αγοραστή (ΟΡΜ) που έλαβε από τον Αγοραστή, 
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3.3.5 Ο Αγοραστής υποχρεούται να απομακρύνει τα αντικείμενα που 
αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 3.3.3 και 3.3.4 από τις 
εγκαταστάσεις του Αναδόχου δαπάναις του και με αποκλειστικά δική του 
ευθύνη και κίνδυνο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τον χρόνο ισχύος της 
καταγγελίας. Ρητώς συμφωνείται ότι η συντήρηση, παραμονή, απομάκρυνση 
και κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα αναφορικά με τα μη παραδοθέντα 
Υποβρύχια (-ιο) ή καθορισμένα τμήματα αυτών κατά την παρούσα 
παράγραφο θα γίνεται με αποκλειστικό κίνδυνο, ευθύνη και κόστος του 
Αγοραστή. 

4. Δικαίωμα επισχέσεως. Στην περίπτωση της παραγράφου 1.2.2 του παρόντος 
Αρθρου, ο Αγοραστής θα δικαιούται εναλλακτικά, αντί της καταγγελίας, να μην 
καταβάλει άλλες πληρωμές της παρούσας Σύμβασης μέχρι να αποκατασταθούν από 
τον Ανάδοχο οι λόγοι που παρέχουν δικαίωμα καταγγελίας στον Αγοραστή. 
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ΑΡΘΡΟ 28 
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

1. Όλες οι διαφορές ή διαφωνίες που θα προκόψουν από την εκτέλεση της 
παρούσης Συμβάσεως ή σε σχέση με αυτήν, θα διευθετούνται φιλικά μέσω 
διαπραγματεύσεων των Συμβαλλομένων Μερών. 

2. Σε περίπτωση οποιοσδήποτε διαφωνίας ή διαφοράς, μεταξύ των 
Συμβαλλόμενων Μερών, σχετικά με την παρούσα Σύμβαση ή κάποιον όρο αυτής, η 
οποία δεν δύναται να λυθεί φιλικά από τα Συμβαλλόμενα Μέρη εντός τριάντα (30) 
Ημερών, η διαφωνία αυτή ή διαφορά θα επιλύεται οριστικώς, σύμφωνα με τους 
Κανόνες Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, από τρεις Διαιτητές, 
οριζόμενους σύμφωνα με τους Κανόνες αυτούς. Τόπος της διατησίας θα είναι η 
Αθήνα, Ελλάδα. Γλώσσα της διαιτητικής διαδικασίας θα είναι η Ελληνική ή η 
Αγγλική. 

3. Η απόφαση των διαιτητών θα είναι τελική, οριστική και δεσμευτική για τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο. 

4. Σε περίπτωση διαφοράς ή ασυμφωνίας, σχετικά με την ερμηνεία ενός ή 
περισσοτέρων όρων της παρούσης Συμβάσεως, σχετικά με τεχνικό ζήτημα, η 
διαφορά αυτή, εάν δεν λυθεί φιλικά εντός τριάντα (30) Ημερών, θα δύναται να 
υποβληθεί από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος σε τεχνική διαμεσολάβηση ως 
ακολούθως: 

4.1. Ο διαμεσολαβητής θα καθορίζεται μεταξύ των Συμβαλλομένων 
Μερών. Εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν μπορούν να καθορίσουν το 
διαμεσολαβητή, τότε θα εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του παρόντος Αρθρου. 

4.2. Η απόφαση από τον ως άνω διαμεσολαβητή, αναφορικά με το εάν η 
εκτέλεση της εργασίας, σύμφιονα με την ερμηνεία οποιουδήποτε 
Συμβαλλόμενου Μέρους, παρεκκλίνει από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
Συμβάσειος, θα λαμβάνεται εντός εξήντα (60) Ημερών και θα είναι τελική και 
δεσμευτική για τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Εάν διαπιστιοθεί παρέκκλιση, τότε ο 
Αγοραστής δύναται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την υποβολή πρότασης για 
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την επίτευξη συμφωνίας, σε αποτυχία της οποίας ο Ανάδοχος θα συνεχίσει με 
επιμέλεια την εκτέλεση της Συμβάσεως σύμφωνα με την ερμηνεία που θα 
επιβεβαιώσει ο διαμεσολαβητής. 

4.3. Η τεχνική διαμεσολάβηση θα λάβει χώρα στο Κίελο για το Υποβρύχιο 
1, στην Αθήνα για τα Υποβρύχια 2, 3 και 4 ή σε όποιο άλλο τόπο (όπου είναι 
ευνοϊκότερο για την επίλυση της διαφοράς όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται) 
και θα είναι σε εμπιστευτική βάση. 

5. Εκτός εάν υποδειχθεί διαφορετικά από τον Αγοραστή ή εκτός εάν 
κοινοποιηθεί καταγγελία της Συμβάσεως, σύμφωνα με το Αρθρο 27, ενόσω εκκρεμεί 
η τελική διευθέτηση οποιοσδήποτε διαφοράς κατά την παρούσα, ο Ανάδοχος 
συμφωνεί να συνεχίσει επιμελούς την εκτέλεση της Συμβάσεως αυτής, εφόσον ο 
Αγοραστής καταβάλλει στον Ανάδοχο τις πληρωμές, σύμφωνα με την Σύμβαση, σαν 
να μην υπήρχε διαφωνία, υπό τον όρο αναπροσαρμογής, σύμφωνα με την τελική 
διευθέτηση της διαφοράς. 
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ΆΡΘΡΟ 29 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

1. Η παρούσα Σύμβαση έχει συνταχθεί στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα. 
Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των Συμβάσεων, θα υπερισχύει η Σύμβαση στην 
Ελληνική γλώσσα. 

2. Τα Παραρτήματα είναι συνταγμένα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

3. Το Λογισμικό και τα Εγχειρίδια θα είναι είτε στην Ελληνική, είτε στην 
Αγγλική γλώσσα. 

4. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην προηγούμενη παράγραφο 3, 
κάθε αλληλογραφία, κοινοποίηση και άλλα έγγραφα που παραδίδονται κατά την 
παρούσα Σύμβαση πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα, ή, αν όχι, να 
συνοδεύονται από επικυρωμένη ακριβή μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Το 
λαμβάνον Συμβαλλόμενο Μέρος θα δικαιούται να εκλάβει ως ακριβή και να βασιστεί 
στην Ελληνική μετάφραση οποιοσδήποτε εγγράφου που θα δοθεί κατά τα ανωτέρω. 
Όποια αλληλογραφία μεταξύ του Αγοραστή και του Αναδόχρυ σχετικά με την 
Σύμβαση αυτή θα απευθύνεται ως ακολούθως: 

4.1. Διεύθυνση Αγοραστή: 

Υπουργείο Εθνικής Αμυνας 

Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών 

Στρατόπεδο Φακίνου, Γουδί 

Αθήνα Ελλάδα 

Τηλ. +30 I 74 66 121 

Ρ 3 χ. +30 1 77 76 058 

4.2. Διεύθυνση Αναδόχου: 

Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. 

Σκαραμαγκάς 
Τ.Θ.3480 

102 33 Αθήνα, Ελλάδα ___ 
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Τηλ. + 301 55 78 315 
Ρ3Χ. + 301 55 70 700,19 
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ΑΡΘΡΟ 30 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1. ο Αγοραστής και ο Ανάδοχος θα χειρίζονται τις διαβαθμιζόμενες 
πληροφορίες ή το υλικό, το οποίο τους δίδεται με την παρούσα Σύμβαση, σύμφωνα 
με τους κανονισμούς ασφαλείας, όπως αυτοί είναι εφαρμοστέοι στην Ελλάδα. 

2. Οι προδιαγραφές, τα σχέδια, τα διαγράμματα, τα έγγραφα και όποια άλλη 
πληροφορία θα γνωστοποιούνται μόνο σε αυτά τα τρίτα μέρη που αναπόφευκτα θα 
πρέπει να είναι ενήμερα για την εκτέλεση της Συμβάσεως. Αυτά τα άτομα θα πρέπει 
να έχουν την απαιτούμενη διαβάθμιση ασφαλείας. 

3. Ο Ανάδοχος θα διασφαλίζει ότι ο Κύριος Υποκατασκευαστής θα χειρίζεται 
κάθε κατηγορία διαβαθμίσεως, όπιος περιγράφεται στο Παράρτημα "Μ", με τον ίδιο 
τρόπο που αυτή η κατηγορία διαβαθμίσεως προβλέπεται να χειρίζεται από την 
Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (ΟΡΚΟ). 

4. Ο Ανάδοχος θα διασφαλίζει ότι ο Κύριος Υποκατασκευαστής κατέχει και 
συμφωνεί πως σε κάθε περίπτωση κατά την εκτέλεση της Σύμβασης θα διατηρεί σε 
ισχύ Διαβάθμιση Ασφαλείας του Εργοστασίου εκδοθείσα από Κυβερνητική Αρχή. 

5. Ο Αγοραστής και ο Ανάδοχος θα πιστοποιούν τη διαβάθμιση ασφαλείας ίου 
προσωπικού του Ανάδοχου και του Αγοραστή στο γραφείο ασφαλείας του Κυρίου 
Υπο κατασκευαστή προ της άφιξής τους στις εγκαταστάσεις του Κυρίου 
Υποκατασκευαστή. Αυτό το προσωπικό θα υπόκειται στους επίσημους Γερμανικούς 
κανονισμούς. 

6. Όλο το προσωπικό του Κυρίου Υποκατασκευαστή που πρόκειται να εκτελεσει 
υπηρεσίες σύμφωνα με την Σύμβαση αυτή στην Ελλάδα, θα υπόκειται στοιμ 
επίσημους Ελληνικούς Κανονισμούς. 

7. Ο Αγοραστής και ο Ανάδοχος θα τηρούν σαν εμπιστευτική κάθε πληροφορία 
που λαμβάνουν γραπτώς, είτε προ της ημερομηνίας της Συμβάσεως αυτής, είτε 
μεταγενέστερα και η οποία έχει επισημανθεί ξεκάθαρα και καταφανώς ως 
εμπιστευτική ή αποκλειστική. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται μόνο για 
τους σκοπούς αυτής της Συμβάσεως. 
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8. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των/ου Υποβρυχίων/ου, ο Αγοραστής 
δικαιούται να αρνηθεί την είσοδο στο/στα Υποβρύχια σε κάθε πρόσωπο(α) που δεν 
εμπλέκονται άμεσα με την υλοποίηση της Σύμβασης αυτής. 
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ΑΡΘΡΟ 31 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ - 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ - ΑΔΕΙΑ 

1.1 Σύμφωνα με τις συμβατικές ρυθμίσεις του με τον Κύριο Υποκατασκευαστή, ο 
Ανάδοχος δηλώνει και επιβεβαιώνει ότι δικαιούται να χρησιμοποιεί όλα ία 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας ή σήματα που σχετίζονται με την κατασκευή των Υποβρυχίων. 

1.2 Ο Ανάδοχος θα μεριμνά ώστε ο Κύριος Υποκατασκευαστής να είναι υπεύθυνος 
για όποιες και για όλες τις απαιτήσεις, οι οποίες θα εγερθούν κατά του Αγοραστή, 
λόγω παραβίασης, από το Υποβρύχιο 1 κατασκευασθέν από τον Κύριο 
Υποκατασκευαστή, , των όποιιον Γ ερμανικιον διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 
δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ή σημάτων 
σχετικά με τη σχεδίαση / κατασκευή, στη χρήση ή στην πώληση προς τον Αγοραστή 
του Υποβρυχίου, όπως σχεδιάστηκε και κατασκευάσθηκε από τον Κύριο 
Υποκατασκευαστή και ο τελευταίος να απαλλάσσει και να αποζημιώνει τον 
Αγοραστή από κάθε απαίτηση, κόστος, έξοδα, επιβαρύνσεις και ζημίες που τυχόν ο 
Αγοραστής θα υποχρεωθεί να καταβάλλει συνεπεία τούτων, συμπεριλαμβανομένων 
δικαστικών εξόδων και ευλογών αμοιβών δικηγόρων εφόσον υπάρχουν. Επιπλέον ο 
Ανάδοχος θα μεριμνά ώστε σε περίπτωση που οποιαδήποτε απαίτηση εγερθεί έναντι 
ενός ή και όλων των ως άνω μερών, ο Κύριος Υποκατασκευαστής και ο Αγοραστής 
κατά περίπτωση να ειδοποιούν ο ένας τον άλλο άμεσα για την απαίτηση αυτή καθώς 
και για όποια τυχόν αγωγή υποβληθεί σχετικά και ο Κύριος Υποκατασκευαστής να 
δύναται να αντιμετωπίσει αυτές τις απαιτήσεις ή αγωγές με δικά του έξοδα και επίσης 
υπό τον όρο ότι καμία πληρωμή δεν θα γίνει από τον Αγοραστή σε σχέση με αυτές τις 
απαιτήσεις, εκτός εάν δοθεί η συναίνεση του Κυρίου Υποκατασκευαστή ή κατόπιν 
απόφασης αρμοδίου Δικαστηρίου ή Συμβουλίου Δικαστών. 

13 Ο Ανάδοχος θα μεριμνά ώστε ο Κύριος Υποκατασκευαστής να είναι 
υπεύθυνος για όποια απαίτηση εγερθεί κατά του Αγοραστή λόγω παραβίασης από τα 
υλικά του Συνόλου Υλικών ή από τα Υποβρύχια 2, 3 και 4, που θα κατασκευασθουν 
με αυτά από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τα σχέδια, τα εγχειρίδια, και 
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τα τεχνικά στοιχεία που παρεδόθησαν από τον Κύριο Υποκατασκευαστή, των όποιων 
Γερμανικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας, ή σημάτων σχετικά με τη σχεδίαση / κατασκευή, τη χρήση 
ή την πώληση προς τον Αγοραστή των Συνόλων Υλικών, όπως σχεδιάστηκαν και 
κατασκευάσθηκαν από τον Κύριο Υποκατασκευαστή, ή των Υποβρυχίων 2, 3 και 4 
που κατασκευάσθηκαν με αυτά και ο Κύριος Υποκατασκευαστής να απαλλάσσει και 
να αποζημιώνει τον Αγοραστή από κάθε απαίτηση, κόστος, έξοδα, επιβαρύνσεις και 
ζημίες που τυχόν ο Αγοραστής υποχρεωθεί να καταβάλλει συνεπεία τούτων, 
συμπεριλαμβανομένων δικαστικών εξόδων και ευλογών αμοιβών δικηγόρων, εφόσον 
υπάρχουν. Επιπλέον ο Ανάδοχος θα μεριμνά ώστε σε περίπτωση που οποιαδήποτε 
απαίτηση εγερθεί έναντι ενός ή και όλων των ως άνω μερών, ο Κύριος 
Υποκατασκευαστής και ο Αγοραστής, κατά περίπτο>ση, να ειδοποιούν ο ένας τον 
άλλο άμεσα για την απαίτηση αυτή καθώς και για όποια τυχόν αγωγή υποβληθεί 
σχετικά και ο Κύριος Υποκατασκευαστής θα δύναται να αντιμετωπίσει αυτές τις 
απαιτήσεις ή αγωγές με δικά του έξοδα και επίσης υπό τον όρο ότι καμία πληρωμή 
δεν θα γίνει από τον Αγοραστή σε σχέση με αυτές τις απαιτήσεις, εκτός εάν δοθεί η 
συναίνεση του Κυρίου Υποκατασκευαστή ή κατόπιν απόφασης αρμοδίου 
Δικαστηρίου ή Συμβουλίου Δικαστών. 

2. Ο Ανάδοχος θα μεριμνά ώστε ο Κύριος Υποκατασκευαστής να έχει τον 
αποκλειστικό έλεγχο της αντίκρουσης οποιοσδήποτε τέτοιας αξίωσης, αγωγής ή 
άλλων ένδικων διαδικασιών συμπεριλαμβανομένων και των ενδίκων μέσων, καθώς 
και όλων των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να προβεί 
σε διακανονισμό ή συμβιβασμό σε σχέση με την αξίωση. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
Αγοραστής θα ιιαρέχει στον Κύριο Υποκατασκευαστή κάθε διαθέσιμη πληροφορία 
και εξουσιοδότηση ώστε να δύναται ο Κύριος Υποκατασκευαστής σε συνεργασία με 
τον Αγοραστή να πάρει όλα τα μέτρα που ο Κύριος Υποκατασκευαστής θεωρεί 
απαραίτητα και χρήσιμα. 

3. Ο Ανάδοχος θα μεριμνά ώστε σε περίπτωση που κάποιο αντικείμενο που 
παραδίδεται από τον Κύριο Υποκατασκευαστή σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση 
κριθεί στο πλαίσιο κάποιας τέτοιας αγωγής ότι συνιστά προσβολή σύμφωνα με το 
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παρόν Αρθρο, και η χρήση του δεν επιτρέπεται, ο Κύριος Υποκατασκευαστής κατά 
την κρίση του και με έξοδα του να: 

α) παρέχει στον Αγοραστή το δικαίωμα αποδοχής, κατοχής, κυριότητας και 
συνεχούς χρήσης του συγκεκριμένου αντικειμένου, ή 

β) αντικαταστήσει ή τροποποιήσει το αντικείμενο ώστε να μην συντρέχει 
πλέον παραβίαση και αυτό βέβαια να παραμένει λειτουργικά και ουσιαστικά 
ισοδύναμο. 

4. Ο Ανάδοχος θα μεριμνά ώστε ο Κύριος Υποκατασκευαστής να μην έχει 
εντούτοις καμία ευθύνη (και να δικαιούται αποζημιώσεως για τα έξοδα σχετικά με 
την αντίκρουση κάθε απαίτησης σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους) εάν κάποια 
παράβαση ή απαίτηση βασίζεται σε ή προκόψει από: 

α) Χρήση υλικών, μηχανημάτων, εξοπλισμού ή/και λογισμικού που 
παραδόθηκε από τον Κύριο Υποκατασκευαστή σύμφωνα με την παρούσα 
Σύμβαση σε συνδυασμό με υλικά, μηχανήματα, εξοπλισμό ή/και λογισμικό 
που δεν έχει παρασχεθεί από τον Κύριο Υποκατασκευαστή, όπου αυτή η 
παραβίαση δεν θα είχε συμβεί χωρίς αυτόν τον συνδυασμό και εφόσον αυτή η 
παραβίαση δεν προεκλήθη από τα υλικά, μηχανήματα κλ.π του Κυρίου 
Υποκατασκευαστή, ή/και 

β) Χρήση υλικών, μηχανημάτων, εξοπλισμού ή/και λογισμικού που 
παραδόθηκε από τον Κύριο Υποκατασκευαστή σύμφωνα με την Σύμβαση 
αυτή με τρόπο για τον οποίο αυτά δεν είχαν σχεδιασθεί ή δεν προορίζονται 
σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και για την οποία χρήση δεν ευθύχετο ο 
Κύριος Υποκατασκευαστής, ή/και 

γ) Κάθε αντικείμενο ή/και λογισμικό που παρεδόθη ή σχεδιάστηκε από τον 
Αγοραστή ή κάποιο τρίτο για λογαριασμό του Αγοραστή. 

5 Κανένας από τουε όρους της παρούσης Συμβάσεως δεν δυναται να θεωρηθεί 
ως μεταβίβαση δικαιωμάτων επωνυμίας, ευρεσιτεχνίας, ή σήματος ή πνευματικής 
ιδιοκτησίας ή διακριτικού τίτλου επί του Υποβρύχιου, των Μηχανημάτων, του 
εξοπλισμού ή όποιου τμήματος αυτών ή επί του σχεδιασμού, των προδιαγραφών και / 
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ή όποιων άλλων εγγράφων, προδιαγραφών, σχεδίων, καταστάσεων, πληροφοριών 
κλπ. σχετικά με αυτήν τη Σύμβαση και / ή την εκτέλεση αυτής και όλα τα σχετικά 
δικαιώματα με την παρούσα διατηρούνται ρητώς από τους πραγματικούς και 
νόμιμους δικαιούχους αυτών. 

6. Σύμφωνα με τις συμβατικές τους ρυθμίσεις ο Κύριος Υποκατασκευαστής 
παρέχει στον Ανάδοχο μία μη-αποκλειστική και μη-μεταβιβάσιμη άδεια να 
χρησιμοποιεί τα Δεδομένα που του παραδίδει σύμφωνα με αυτήν την Σύμβαση κατά 
τους παρακάτω όρους και τις προϋποθέσεις . 

7. Η άδεια περιορίζεται στη χρήση για κατασκευή (συμπεριλαμβανομένων όλων 
των σχετικών θεμάτων) τριών (3) Υποβρυχίων, που προορίζονται για το Ελληνικό 
Πολεμικό Ναυτικό, στην πώληση, χρήση και διάθεση των τριών (3) Υποβρυχίων, 
συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και αναλωσίμων, όλα στα πλαίσια του 
Προγράμματος του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Σε καμία περίπτωση ο 
Ανάδοχος δεν θα σχεδιάσει, προωθήσει, προσφέρει, κατασκευάσει ή πωλήσει 
υποβρύχια ή τμήματα ή μονάδες αυτού άμεσα ή έμμεσα εκτός των παραπάνω 
πλαισίιον χρησιμοποιώντας τα Δεδομένα ή/και οποιαδήποτε εμπιστευτική 
πληροφορία περιλαμβάνεται σε αυτά, εκτός αν ειδικά εξουσιοδοτηθεί από τον Κύριο 
Υ πο κατασκευαστή. 
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ΑΡΘΡΟ 32 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Η Σύμβαση αυτή αρχικώς τέθηκε σε ισχύ την 31.3.2000, όταν όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις είχαν εκπληρωθεί (η ημερομηνία αυτή θα καλείται εφεξής 
«Ημερομηνία Ενεργοποιήσεως της Σύμβασης» ή “ΕΟΟ”): 

1.1. Η Σύμβαση είχε υπογραφεί από τον Αγοραστή και τον Ανάδοχο. 

1.2. Οι σχετικές συμβάσεις μεταξύ του Ανάδοχου και του Κύριου 
Υποκατασκευαστή είχαν υπογραφεί. 

1.3. Η Σύμβαση Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων είχε υπογραφεί μεταξύ 
Αγοραστή και Κύριου Υποκατασκευαστή. 

1.4. Το πιστοποιητικό τελικού χρήστη (ΕΝΩ ΙΙ5ΕΚ), υπό τον τύπο του 
Παραρτήματος 5, νομίμως υπογεγραμμένο από τις Αρμόδιες Ελληνικές Αρχές 
είχε παραληφθεί από τον Κύριο Υποκατασκευαστή. 

1.5. Απόκτηση από τον Κύριο Υποκατασκευαστή της αδείας παραγωγής 
σύμφωνα με το νόμο περί ελέγχου των πολεμικών όπλων (Κ\νΚΟ). 

1.6. Έκδοση από τον Ανάδοχο όλων των απαιτουμένιον εγκρίσεων 
εξαγωγής (Εχροιΐ Αρρποναΐ). 

1.7. Υπογραφή της δανειακής Σύμβασης για την χρηματοδότηση του 
Προγράμματος από το Υπουργείο Οικονομικών ή εξασφάλιση των 
απαιτουμένιον πιστώσεων με άλλο τρόπο από το Υπουργείο Οικονομικών. 

1.8. Παραλαβή από τον Αγοραστή γραπτής δήλωσης εκδοθείσας από τον 
Κύριο Υποκατασκευαστή όπου, ο Κύριος Υποκατασκευαστής δήλωσε ότι 
είναι γνιοστης της Συμβάσεως. 

1.9. Παραλαβή από τον Αγοραστή της σχετικής εγγυήσεως προκαταβολής 
σύμφωνα με το Αρθρο 7. όπως αυτό ίσχυε κατά την Ημερομηνία 
Ενεργοποιήσεως της Σύμβασης. 
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1.10. Παραλαβή από τον Αγοραστή της εγγυήσεως καλής εκτελέσεως και 
λειτουργίας σύμφωνα με το Αρθρο 7, όπως αυτό ίσχυε κατά την Ημερομηνία 
Ενεργοποίησεως της Σύμβασης. 

1.11. Πληρωμή στον Ανάδοχο της πρώτης δόσης του Συνολικού Βασικού 
Συμβατικού Τιμήματος, η οποία ήταν το τελευταίο από τα γεγονότα της 
παρούσης παραγράφου 1, που έλαβε χώρα για την αρχική ενεργοποίηση της 
Συμβάσεως. 

2. Για την Ημερομηνία Ενεργοποιήσεως της Εκτελεστικής Συμφωνίας (ΕϋΟΑ) 
εφαρμόζεται ο όρος 7 του Κεφαλαίου Ρ της Εκτελεστικής Συμφωνίας, αναπόσπαστο 
μέρος της οποίας είναι και η παρούσα Σύμβαση. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


3663 


ΑΡΘΡΟ 33 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (ΟΡΤΙΟΝ) 

Δυνάμει της Τροποποίησης υπ’ αριθμ. 3 ο Αγοραστής εγκύρως άσκησε το 
συμβατικώς προβλεπόμενο δικαίωμα προαίρεσης για την προμήθεια από χον 
Ανάδοχο ενός (1) επιπλέον προαιρετικού Υποβρυχίου («Υποβρύχιο 4»), ίδιου με τα 
Υποβρύχια 1, 2 και 3 και ο Ανάδοχος ανέλαβε τη ναυπήγηση, εξοπλισμό, 
ενσωμάτωση, ολοκλήρωση, δοκιμή και παράδοση στον Αγοραστή του Υποβρυχίου 4 
σύμφωνα με όλα τα υπόλοιπα άρθρα της παρούσας Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε 
προκειμένου να περιλάβει την προμήθεια του Υποβρυχίου 4. 
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ΑΡΘΡΟ 34 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1 Ο Αγοραστής θα ορίσει κατάλληλα εξουσιοδοτημένο φορέα που υπάγεται σ’ 
αυτόν για την παρακολούθηση της Σύμβασης εκ μέρους του. 

2. Κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του μέρους της Σύμβασης, που αφορά στη 
σχεδίαση, κατασκευή και δοκιμές και ελέγχους αποδοχής του Υποβρυχίου 1, καθώς 
και στην κατασκευή και στις δοκιμές αποδοχής όσων υλικών κατασκευάζονται στη 
Γερμανία, για τα Υποβρύχια 2, 3 και 4, εκπρόσωποι του Αγοραστή κατά την 
ανωτέρω παράγραφο 1 που θα έχουν ως έδρα στις εγκαταστάσεις του Κυρίου 
Υποκατασκευαστού, στο Κίελο Γερμανίας και θα αποτελούν μέλη Ναυτικού 
Κλιμακίου, το οποίο θα φέρει την επωνυμία Ελληνικό Ναυτικό Κλιμάκιο Κιέλου 
(ΝΚΚ). 

3. Κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του μέρους της Σύμβασης, που αφορά στην 
κατασκευή και δοκιμές και ελέγχους αποδοχής των Υποβρυχίων 2, 3 και 4 στην 
Ελλάδα, εκπρόσωποι του Αγοραστή κατά την ανωτέρω παράγραφο 1, διαφορετικοί 
από αυτούς, που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 2, θα έχουν ως έδρα τους 
στις εγκαταστάσεις του Ανάδοχου και θα αποτελούν μέλη Ναυτικού Κλιμακίου, το 
οποίο θα φέρει την επωνυμία Ελληνικό Ναυτικό Κλιμάκιο Σκαραμαγκά (ΝΚΣ). 

4. Ο επικεφαλής κάθε Κλιμακίου ή ο εξουσιοδοτημένος αναπληρωτής του, θα 
ορίζονται από τον Αγοραστή εγγράφως και θα έχουν ως αρμοδιότητα: 

α. Την επίβλεψη και την ανάληψη ενεργειών, ώστε να εξασφαλισθεί η 
σωστή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. 

β. Την παροχή πληροφοριών προς τον Ανάδοχο και τον Κύριο 
Υποκατασκευαστή. ανάλογα, καθώς και τη λήψη τεχνικών ή άλλων 
πληροφοριών σε αιτήματα τους, που θα αφορούν στην παρούσα 

Σύμβαση. 

γ. Την έγκριση τροποποιήσεων και αλλαγών στην Τεχνική Προδιαγραφή, 
που δεν επηρεάζουν το χρόνο παράδοσης των Υποβρυχίων, την 
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συμβατική τιμή, ως Αρθρο 5 της παρούσας Σύμβασης και το 
αντικείμενο της Σύμβασης, ως Άρθρο 2 της παρούσας Σύμβασης. 

δ. Την παροχή εγκρίσεων και την υπογραφή των πιστοποιητικών, 
αναφορών και άλλων εγγράφων, όπως καθορίζεται στην παρούσα 
Σύμβαση. 

ε. Τον συντονισμό του εκπαιδευόμενου προσωπικού του Αγοραστή. 

5. Ο Ανάδοχος θα υποδείξει έναν Υπεύθυνο του Προγράμματος (Ρπηοοί 
Μαπ 3 § 6 Γ), που θα ανακοινωθεί επίσημα στον Αγοραστή, ο οποίος θα είναι ο 
εκπρόσωπος του Αναδόχου σχετικά με όλα τα θέματα της παρούσης Σύμβασης. Ο 
Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι ο Κύριος Υποκατασκευαστής θα ορίσει ένα πρόσωπο- 
σύνδεσμο στο Κίελο για το προσωπικό του ΝΚΚ. 

6. Για τον σκοπό της σωστής και ικανοποιητικής εκτελέσεως της παρούσης 
Σύμβασης, ο Αγοραστής και ο Ανάδοχος θα συναντούνται σε περιοδικές συναντήσεις 
Ανασκοπήσεως της Διαχειρίσεως του Προγράμματος (ΡΐΌ^ταιη Μυηα^εηιεηΙ 
Κονίεννδ) (που από τώρα και στο εξής θα αναφέρεται ως "ΡΜΗΓ), ανά έξι (6) μήνες, 
ή συντομότερα όπως θα συμφωνείται από κοινού, ώστε να εξετάζουν την εκτέλεση 
και την πρόοδο των δραστηριοτήτων αυτής της Σύμβασης. Τα ΡΜΚ θα γίνονται στις 
εγκαταστάσεις του Κυρίου Υποκατασκευαστή κατά τη διάρκεια της κατασκευής του 
Υποβρυχίου 1 και έπειτα από την παράδοση του Υποβρυχίου 1 στις εγκαταστάσεις 
του Ανάδοχου ή όπου αλλού συμφιονηθεί. Τα ΡΜΚ θα καλύπτουν τα ακόλουθα 

θέματα: 

α. Ανασκόπηση Προόδου συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών 
γεγονότων (Μίίεδίυηεε). 

β. Ανασκόπηση Σχεδιάσεως 

γ. Ανασκόπηση Παραγωγής 

δ. Ανασκόπηση Διασφάλισης Ποιότητας 

ε. Εξέταση της αναγκαιότητας δημιουργίας διαδικασιών για εξασφάλιση 

αποφυγής κινδύνου δημιουργίας ανωμαλιών κατά την διαχείριση. 
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στ. Πρόοδος και τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με την εκπαίδευση 
ζ. Αλλα θέματα τα οποία θα συμφωνηθούν αμοιβαία. 

Οι λεπτομέρειες θα συμφωνούνται εγκαίρως από τα προαναφερθέντα Συμβαλλόμενα 
Μέρη. 

Ο Ανάδοχος θα παρουσιάζει αναφορές για κάθε ΡΜΚ και θα υποβάλλει ένα (1) 
αντίγραφο τέτοιας αναφοράς στον Αγοραστή εντός ενός (1) μηνός μετά την 
ολοκλήρωση της αντίστοιχης ΡΜΚ.. Οι ΡΜΚ αναφορές θα υπογράφονται από τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη. 

7 . Το προσωπικό που ορίζεται από τον Αγοραστή κατά την ανωτέρω παράγραφο 
1 είναι υποχρεωμένο να υπακούει αε όλους τους κανονισμούς προστασίας και 
ασφαλείας κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου 
και του Κυρίου Υποκατασκευαστή. 
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ΑΡΘΡΟ 35 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1 Οι σχέσεις μεταξύ του Αγοραστή και του Αναδόχου και οι πράξεις τους κατά 
τη διάρκεια ολόκληρης της εκτελέσεως της παρούσης θα διέπονται από πνεύμα καλής 
πίστης και αρμονικής συνεργασίας. 

2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσης Συμβάσεως και των 
Παραρτημάτων της, αποτελούν την συνολική συμφωνία μεταξύ του Αγοραστή και 
του Αναδόχου. Αυτά υπερισχύουν οποιοσδήποτε και όλων των προηγούμενων 
επικοινωνιών ή δεσμεύσεων, προφορικών ή γραπτών, μεταξύ του Αγοραστή και του 
Αναδόχου. 

3. Η συνολική ευθύνη του Αναδόχου προερχόμενη από και σε σχέση με την 
Σύμβαση θα περιορίζεται σε ένα ποσό ίσο με το έντεκα τοις εκατό (11 %) επί του 
αθροίσματος των τιμών για τα Υποβρύχια σύμφωνα με το Άρθρο 5, παράγραφοι 3.1, 
3.2, 3.3 και 3.4. Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται ο Ανάδοχος για αποθετικές, 
άμεσες ή έμμεσες ζημίες. 

4. Οι εγγυήσεις, υποχρεώσεις και ευθύνες που αναφέρονται ρητά στην Σύμβαση 
αυτή, είναι αποκλειστικές και αποτελούν τη μοναδικοί ευθύνη του Αναδόχου και του 
Αγοραστή, σύμφωνα με αυτήν την Σύμβαση και σε καμία περίπτωση, ο Ανάδοχος ή ο 
Αγοραστής δεν έχουν καμία υποχρέωση ή ευθυνη για αποθετικές άμεσες και 
έμμεσες, ζημίες, εκτός εάν τούτο προβλέπεται ρητά στην Σύμβαση αυτή. 

5. Ο Αγοραστής και ο Ανάδοχος συμφωνούν περαιτέριο ότι οι όροι της 
παρούσης Συμβάσεως δύνανται να τροποποιηθούν μόνον κατόπιν αμοιβαίας γραπτής 
συμφωνίας των Συμβαλλόμενων Μερών, υπογεγραμμένης από τους 
εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των. 

6 . Διαγραφές, τροποποιήσεις ή αλλαγές στην παρούσα Σύμβαση θα γίνονται με 
γραπτά κείμενα, που θα ονομάζονται ρητώς «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ» (ΑΜΕΝϋΜΕΝΤ), 
Θα φέρουν ημερομηνία και θα είναι υπογεγραμμένα και από τα δύο Συμβαλλόμενα 
Μέρη, εκτός εάν περιλαμβάνονται στο κείμενο αυτής της Συμβάσεως και 
ονομάζονται «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ» (ΟΡΤΙΟΝ5). Κάθε μία από αυτές τις 
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«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» (ΑΜΕΝΌΜΕΝΤ5) θα αριθμείται διαδοχικά αρχίζοντας από το 
νούμερο ένα (1). 

7. Σε περίπτωση διαφοράς ή ασυμφωνίας μεταξύ των Αρθρων της παρούσης 
Συμβάσεως, των Παραρτημάτων και των Προδιαγραφών και/ή των σχεδίων και των 
άλλων τεχνικών εγγράφων, η σειρά προτεραιότητας που θα υπερισχύσει σε κάθε 
διαφορά ή ασυμφωνία θα είναι: 


Πρώτον 

Τα Άρθρα αυτής της Συμβάσεως 

Δεύτερον 

Το Παράρτημα Β 

Τρίτον 

Τα λοιπά Παραρτήματα 

Τέταρτον 

Οι προδιαγραφές 

Πέμπτον 

Τα σχέδια 

Έκτον 

Όλα τα υπόλοιπα τεχνικά έγγραφα. 


λαμβανομένου υπόψη ότι οι πιο ειδικοί και λεπτομερείς όροι και κανόνες θα 
υπερισχύσουν των γενικών περιγραφών που καλύπτουν το ίδιο θέμα. 

8 . Η παρούσα Σύμβαση περιλαμβάνει το κτίριο σώμα εκ 35 Αρθρων, και τα 
ακολούθα Παραρτήματα, τα οποία μονογράφονται δεόντως από τα Συμβαλλόμενα 
Μέρη και προσαρτώνται στο κύριο σώμα, συνιστώντας ένα ενιαίο και αναπόσπαστο 
κείμενο: 


Παράρτημα 

Α 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Παράρτημα 

Β 

Επιδόσεις Υποβρυχίων 

Παράρτημα 

0 

Υλικά Αγοραστή - Πληροφορίες Αγοραστή 

(ΟΡΜ/ΟΡΙ) 

Παράρτημα 

Ό 

Συμβατικά Γεγονότα Προόδου Εργασιών 

Παράρτημα 

Ε 

Ποινικές Ρήτρες Επιδόσεων Ακρίβειας Αισθητήριον 

Υποβρυχίου 

Παράρτημα 

Ρ 

Κατάλογος Εταιρικών Εγγυήσεων που θα επιστραφούν 

και θα ακυριοθούν 
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Παράρτημα 

Παράρτημα 

Παράρτημα 

Παράρτημα 

Παράρτημα 

Παράρτημα 

Παράρτημα 

Παράρτημα 


Παράρτημα 

Παράρτημα 

Παράρτημα 

Παράρτημα 

Παράρτημα 

Παράρτημα 

Παράρτημα 

Παράρτημα 

Παράρτημα 


Ο Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Μεταβίβασης Κυριότητας 
Η Δεν χρησιμοποιείται 

I Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτελέσεως 

] Υπόδειγμα Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Κάλυψης 

Κ Κατάσταση Κυρίων Υποκατασκευαστών 

Ε Δεν χρησιμιμοποιείται 

Μ Διαβάθμιση Ασφάλειας 

Ν Προσθήκη 1 :Υπόδειγμα Πρωτοκόλλου Παραδόσεως 

και Αποδοχής του Υποβρυχίου 1 

Προσθήκη 2 : Υπόδειγμα Πρωτοκόλλου Παραδόσεως 
και Αποδοχής των Υποβρυχίων 2, 3 και 4 

Ο Διαδικασία Εγγυήσεως 

Ρ Αντικείμενα ΙΕ5 

0 Δεν χρησιμοποιείται 

Κ Επιστολή της 22 Οκτωβρίου 2008 της Β\ΥΒ 

5 Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Τελικού Χρήστη (Εηά 

υ$ετ) 

Τ Δεν χρησιμοποιείται 

υ Δεν χρησιμοποιείται 

V Δεν χρησιμοποιείται 

V/ Δεν χρησιμοποιείται 


0 . Όποιος όρος της παρούσης είναι μη σύννομος ή μη εφαρμόσιμος θα θεωρείται 
ιυς μη ισχυρός χωρίο να επηρεάζει τους άλλους όρους αυτής της Συμβάσεως. Στην 
περίπτωση αυτή τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συναντηθούν χωρίς καθυστέρηση για να 
συζητήσουν και να προσπαθήσουν να βρουν την απαραίτητη λύση στην κατάσταση, 
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ώστε να συμφωνήσουν όσο το δυνατόν συντομότερα, σε μία διατύπωση η οποία θα 
ανταποκρίνεται όσον το δυνατόν καλύτερα στο σκοπό του αρχικού όρου. 

10. Τα ακόλουθα άρθρα της Συμβάσεως αυτής θα ισχύουν και μετά την λύση για 
οποιοδήποτε λόγο ή και την ολοκλήρωση αυτής της Συμβάσεως: Τα Αρθρα 17 
(Εγγύηση), 19 παράγραφος 10 (ΙΕ3), 22 (Τροποποιήσεις), 28 (Διαιτησία), 30 
(Ασφάλεια και Μυστικότητα) και 31 (Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας). 

11. Ο Αγοραστής θα δώσει ένα Πιστοποιητικό Τελικού Χρήστη (Επό Όδετ 
ΟειΤίΕιοώε) στον τύπο του Παραρτήματος 3 υπογεγραμμένο από τις αρμόδιες αρχές 
μετά την υπογραφή αυτής της Συμβάσεως. 

12. Τα Παραρτήματα που αναφέρονται ανωτέρω και αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσης Συμβάσεως έχουν συμφωνηθεί και μονογραφηθεί από τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα κάτω από τις ίδιες συνθήκες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
ΣΥΜΒΑΣΗ 012Β/00 


Παράρτημα Β 


Προσθήκη 2 




3672 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


Ο Αγοραστής δικαιούται κατά την ελεύθερη κρίση τοο, αναλαμβάνοντας και 
τη δαπάνη, να διενεργήσει πρόσθετες ακουστικές δοκιμές αναφοράς στο Υποβρύχιο 1 
(Παπανικολής), σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι προδιαγραφές των Δοκιμών 
Αποδοχής (8ΑΤ) για Ακουστικούς Ελέγχους (Ακουστική Υπογραφή - Θόρυβος με 
μορφή παλμών μικρής διάρκειας) χρησιμοποιώντας ακριβώς τις ίδιες παραμέτρους, 
φάσμα ακουστικών ελέγχων και μεθόδους που είχαν εφαρμοστεί για την διεξαγωγή 
των ίδιων Δοκιμών Αποδοχής (8ΑΤ) για Ακουστικούς Ελέγχους (Ακουστική 
Υπογραφή - Θόρυβος με μορφή παλμών μικρής διάρκειας) στο Υποβρύχιο 1 
(Παπανικολής). Αυτές οι πρόσθετες δοκιμές αναφοράς του Υποβρυχίου 1 θα 
διενεργηθούν άπαξ στην Μεσόγειο Θάλασσα με τη συμμετοχή του Αναδόχου και του 
Κυρίου Υποκατασκευαστή και οι τιμές που θα καταγραφούν για το Υποβρύχιο 1 θα 
αποθηκευθούν και θα αποτελόσουν ακουστικές μετρήσεις αναφοράς (στο εξής οι 
«Ακουστικές Μετρήσεις Αναφοράς») για πιθανή μελλοντική χρήση, σύμφωνα με όσα 
προ βλέπονται στην επόμενη παράγραφο. Σε περίπτωση που τα Συμβαλλόμενα Μέρη 
δεν μπορούν να συμφωνήσουν στις τιμές που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα των 
ανωτέρω δοκιμών, τότε θα εφαρμόζεται το άρθρο 28 και το ζήτημα θα παραπέμπεται 
σε διαιτησία. 

Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε εκ των Υποβρυχίων 2 έως 4, μία ή 
περισσότερες τιμές του πρωτοκόλλου Δοκιμών Αποδοχής (3ΑΤ) που καταγράφηκαν 
κατά τη διενέργεια των συμβατικά προβλεπόμενων Δοκιμών, Αποδοχής για 
Ακουστικούς Ελέγχους (Ακουστική Υπογραφή - Θόρυβος με μορφή παλμών μικρής 
διάρκειας) τυγχάνουν χειρότερες από τις αντίστοιχες τιμές επιδόσεων αναφοράς,που 
καθορίζονται στο Παράρτημα Β και ταυτόχρονα τυγχάνουν χειρότερες και από τις 
αντίστοιχες Ακουστικές Μετρήσεις Αναφοράς, τότε θα υπερισχύουν οι Ακουστικές 
Μετρήσεις Αναφοράς, οι οποίες πλέον θα αποτελούν τη βάση αναφοράς για τον 
υπολογισμό των ποινικών ρητρών. Στην περίπτωση αυτή, η απόκλιση των τιμών του 
πρωτοκόλλου Δοκιμών Αποδοχής από εκείνες των Ακουστικών Μετρήσεων 
Αναφοράς θα υπολογίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα: 


Α. Ακου στική Υπογραφή 


Στην περίπτωση όπου, η μέση εκπεμπόμενη στάθμη θορύβου ευρείας ζώνης 
(Βτοεά Βεηά), σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή, Βυί1(ϋη§ Οτουρ 0026.3 
Ρΐ§ιιτ 65 1 βηά 2, που μετρήθηκε και υπολογίσθηκε όπως περιγράφεται στο Βυί1άιη@ 
Οτουρ 0459.2.1 δεν έχει επιτευχθεί και υπάρχει υπέρβαση των ορίων της αντίστοιχης 
καμπύλης αποκρίσεως, ως κατωτέρω: 


Για Αθόρυβο Πλου (4 κόμβοι) σύμφωνα με το ΡΒ30, ΒΟτ 0026.3 (Συστοιχία/ΡΟ) 
μεγαλύτερη από 2 άΒ έως 4 άΒ: 0,5 % 

μεγαλύτερη από 4 άΒ έως 6 άΒ: 1,0 % 

Για Συνθήκες Περιπολίας (6 κόμβοι) σύμφωνα με ΡΒ80, ΒΟτ 0026.3 
μεγαλύτερη από 2 άΒ έως 4 άΒ: 0,5 % 

μεγαλύτερη από 4 άΒ έως 6 άΒ: 1,0% 

Για Χρησιμοποίηση Αναπνευστήρα (4 κόμβοι) σύμφωνα με ΡΒ80, ΒΟτ 0026.3 
μεγαλύτερη από 2 άΒ έως 4 άΒ: 0,5 % 

μεγαλύτερη από 4 άΒ έως 6 άΒ: 1,0% 
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Τα ποσά δεν είναι αθροιστικά, εντούτοις κάθε μία από τις τρεις καταστάσεις πλου, 
όπως αναφέρονται στο Βυί1άίη§ Οτοαρ 0026.3 θα λαμβάνεται υπόψη ξεχωριστά. 


Σε περίπτωση όπου, η τιμή του εκπεμπομένου θορύβου στενού φάσματος 
(ΝαΓΓΟίν Βαηά), σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή, Βιιΐ1άιη@ Οτουρ 0026.03 που 
μετρήθηκε και υπολογίσθηκε όπως περιγράφεται στο Βιυ1άιη@ Οτουρ 0459.2.1 είναι 

μεγαλύτερη ως κατωτέρω: 

Περισσότερους από έναν και έως τέσσερις παλμούς (ερίΤεε), με στάθμη 
περισσότερα από 5 άΒ και έως 10 ά,Β πέραν του ορίου της καμπύλης, ή 
εναλλακτικά περισσότερους από δύο έως και οκτώ παλμούς, με στάθμη 
περισσότερα από 2 άΒ και έως 5 άΒ, πέραν του ορίου της καμπύλης: 

0 , 2 % 

Περισσότερους από τέσσερις έως και οκτώ παλμούς, με στάθμη περισσότερα 
από 5 άΒ έως και 10 άΒ, πέραν του ορίου της καμπύλης, ή εναλλακτικά 
περισσότερους από έξι έως και δεκατέσσερις παλμούς, με στάθμη 
περισσότερα από 2 άΒ έως και 5 άΒ, πέραν του ορίου της καμπύλης: 

0,5% 


Τα μεγέθη δεν είναι αθροιστικά, εντούτοις κάθε μία από τις τρεις συνθήκες 
πλου, όπως αναφέρονται στο Βυΐ1άϊη § Οιουρ 0026.3, θα λαμβάνεται υπόψη 

ξεχωριστά. 

Για τον υπολογισμό των Ποινικών Ρητρών σύμφωνα με τον παρόντα όρο, σε 
περίπτωση συνδυασμένων παλμών διαφορετικής στάθμης, θα ισχύουν τα ακόλουθα: 

Ένας παλμός άνω των 5 άΒ, αλλά όχι άνω των 10 άΒ θα αναλογεί σε δύο 
παλμούς άνω των 2 άΒ, αλλά όχι άνω των 5 άΒ. 


Β. Θόρυβος με μορφή παλμών μικρής διάρκειας. 

Περισσότερους από έναν έως και τρεις παλμούς, με στάθμη περισσότερα απο 
5 άΒ έως και 10 άΒ, πέραν του ορίου της καμπύλης, ή εναλλακτικά 
αριθμητικός μέσος όρος περισσότερα από 2 άΒ και έως 5 άΒ, πέραν του ορίου 
της καμπύλης: 0,50% 

Περισσότερους από τρις έως και έξι παλμούς, με στάθμη περισσότερα από 5 
άΒ και έως 10 άΒ, πέραν του ορίου της καμπύλης, ή εναλλακτικά αριθμητικός 
μέσος όρος περισσότερα από 5 άΒ έως 8 άΒ, πέραν του ορίου της καμπύλης. 
1 , 00 % 

Τα ανωτέρω ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

Οι παράγραφοι 2.15 και 2.17 του Άρθρου 25 θα λογίζονται ως 
τροποποιηθείσες με το παραπάνω περιεχόμενο, σε σχέση με το αντίστοιχο Υποβρύχιο 
2 3 ή 4 που βρίσκεται υπό δοκιμή. Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με οσα ορίζει το 
Άρθρο 35 παρ. 7 της Σύμβασης αυτής, η παρούσα ρήτρα αποτελεί ειδικό ορο και 

κατισχύει κάθε άλλης αντίθετης συμβατικής ρύθμισης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 021Β/02 


Για τον Εκσυγγροννσιιό Μέσης Ζωής και την Γενική Επισκευή ενός Υποβρυχίου 
κλάσεοκ Ποσειδών και την κατασκευή δύο νέων Υποβρυγίων τύπου 214, για τις 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 


Ααμβαν 
ομενού 
υπόψη 
ότι 


Λαμβαν 

θυμένου 

υπόψη 

ότι, 

Λαμβαν 
ομενού 
υπόψη 
ότι, 


Λαμβαν 

ομένου 

υπόψη 

ότι 


Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, Αθήνα, 
Ελλάδα (εφεξής καλούμενο «ο Αγοραστής»), επιθυμεί να εκσυγχρονίσει 
και να επισκευάσει ένα Υποβρύχιο του ΠΝ τύπου 209 κλάσεως Ποσειδών 
(εφεξής καλούμενο Υποβρύχιο 1) και να προμηθευθεί δύο νέα υποβρύχια 
τύπου 214 (εφεξής καλούμενα Υποβρύχια 2 και 3) με τα παρελκόμενά τους 
καθώς και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, (εφεξής καλούμενα 
συνολικά «το Πρόγραμμα»). 

Τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. στο Σκαραμαγκά, Ελλάδα, εφεξής 
καλούμενα «ο Ανάδοχος», αποδέχονται τη συνολική διαχείριση και 
εκτέλεση του Προγράμματος. 


Αμφύτερες, οι εταιρίες Ρειτοδίααΐ ΑΟ στο Εσσεν Γερμανίας και 
ΗοννΰΙόδν/ειΤε Οευίδοΐιε ν/ειΤί ΟιτΦΗ, στο Κίελο Γερμανίας, για το 
χρονικό διάστημα μέχρι την Ημερομηνία Ενεργοποιήσεως της 
Εκτελεστικής Συμφωνίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας, και 
μόνο η εταιρεία ΗονναΙάδννοΛε Ρευίδοΐιε ν/ειΤί ΟιτώΗ, στο Κίελο 
Γερμανίας για το χρονικό διάστημα μετά την Ημερομηνία Ενεργοποιήσεως 
της Εκτελεστικής Συμφωνίας (εφεξής καλούμενες «ο Κύριος 
Υποκατασκευαστής»), σύμφωνα και υπό τους όρους της σχετικής 
σύμβασης με τον Ανάδοχο. θα χορηγήσει την άδεια, θα προμηθεύσει 
ορισμένα υλικά και όλη την απαιτούμενη τεχνογνωσία και υπηρεσίες στον 
Ανάδοχο, ώστε ο Ανάδοχος να εκσυγχρονίσει, επισκευάσει, κατασκευάσει, 
δοκιμάσει και παραδώσει στον Αγοραστή τα Υποβρύχια. 

Με την υπ αριθ" Φ.604.3/217.1 !0/Σ.705/ο0 Μαί. 02 / ύ ΠΕΘΑ / ι ΔΕ /ΔΠΕ 
/ ΤΝΕ, κατακυρώθηκε η ανάθεση στον Ανάδοχο της προμήθειας των ειδών 
που αναφέρονται στο Αρθρο 2 αυτής της Σύμβασης. 
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Ααμβαν 
ομενού 
υπόψη 
ότι 


Λαμβαν 

ομένου 

υπόψη 

ότι 


Για την υλοποίηση του Προγράμματος και όλων των παραπάνω, ο 
Αγοραστής και ο Ανάδοχος συνήψαν και υπέγραψαν αρχικά στις 31 
Μαιου 2002 την παρούσα σύμβαση (καλούμενη εφεξής η «Σύμβαση»), η 
οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε κατά το Αρθρο 22 της παρούσας με τις 
υπ’ αριθμ. 1,2, 3, 4 και 5 Τροποποιήσεις. 


Η σχέση μεταξύ του Αγοραστή και του Αναδόχου αναφορικά με την 
εκτέλεση του Προγράμματος από την Ημερομηνία Ενεργοποιήσειος της 
Εκτελεστικοίς Συμφωνίας (ΕΟΟΑ) θα διέπεται αποκλειστικά από τους 
κάτωθι όρους που περιέχονται στο παρόν και υπερισχύουν και 
αντικαθιστούν όλες και οιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες ή 
τροποποιήσεις, καθώς και όλες και οιεσδήποτε επιστολές, μνημόνια ή άλλα 
έγγραφα οποιουδήποτε τύπου ή είδους που συνήφθησαν, υπεγράφησαν ή 
τέθηκαν σε ισχύ πριν την Ημερομηνία Ενεργοποιήσεως της Εκτελεστικής 
Συμφωνίας (ΕΡΟΑ). 


Κατόπιν αυτών, 

Ο Αγοραστής και ο Ανάδοχος, συμφωνούν ως ακολούθως : 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


Αρθρο 

1 

Ορισμοί 

Αρθρο 

2 

Αντικείμενο της Σύμβασης 

Αρθρο 

3 

Υποχρεώσεις Ανάδοχου 

Άρθρο 

4 

Προδιαγραφές, Κανόνες και Κανονισμοί 

Αρθρο 

5 

Συμβατική Τιμή, Τιμή για Επιπλέον Υλικά 

Αρθρο 

6 

Τρόπος και Μέθοδος Πληρωμής 

Αρθρο 

7 

Εγγυήσεις 

Αρθρο 

8 

Επισκευή του Υποβρυχίου 1 

Αρθρο 

9 

Ασφάλιση 

Αρθρο 

10 

Δίκαιο της Σύμβασης 

Άρθρο 

11 

Υλικά για τον Εκσυγχρονισμό, την Επισκευή και την Κατασκευή 
των Υποβρυχίων 

Αρθρο 

12 

Δικαίωμα Εκχώρησης - Υπεργολαβίες 

Αρθρο 

13 

Διασφάλιση Ποιότητας 

Αρθρο 

14 

Δοκιμές καΓΕλεγχοι Αποδοχής 

Αρθρο 

15 

Επιδόσεις Υποβρυχίων 

Αρθρο 

16 

Διαδικασίες Παράδοσης και Αποδοχής 

Αρθρο 

17 

Εγγύηση 

Αρθρο 

18 

Εκπαίδευση 

Αρθρο 

19 

Διοικητική Μέριμνα 

Αρθρο 

20 

Ελληνική Προστιθέμενη Αξία (ΕΠΑ) 

Αρθρο 

21 

Υλικά και Πληροφορίες Αγοραστή 

Αρθρο 

22 

Τροποποιήσεις 

Αρθρο 

23 

Ανώτερα Βία 

Αρθρο 

24 

Χρόνος και Τόπος Παράδοσης 

Αρθρο 

25 

Ποινικές Ρήτρες 

Αρθρο 

26 

Διαφάνεια και Έλεγχος 

Αρθρο 

27 

Καταγγελία της Σύμβασης 

Αρθρο 

28 

Διαιτησία 

Αρθρο 

29 

Αλληλογραφία και Γλώσσα της Σύμβασης 

Αρθρο 

30 

Ασφάλεια και Μυστικότητα 

Αρθρο 

31 

Εκπροσώπηση Ευρεσιτεχνίας - Αποζημίωση Ευρεσιτεχνίας - Αδεια 

Αρθρο 

32 

Ενεργοποίηση 

Αρθρο 

33 

Δεν χρησιμοποιείται 

Αρθρο 

34 

Διαχείριση Προγράμματος 

Αρθρο 

35 

Τελικές Διατάξεις 
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Αγοραστής 


Αδεια 


Αναερόβια Πρόωση 

(ΑΙΡ) 


Β\νΒ 


Συνολικό Βασικό 
Συμβατικ Τίμημα 


Δεδομένα 


ΑΡΘΡΟ 1 
ΟΡΙΣΜΟΙ 

Έχει την έννοια που ορίζεται στο Προοίμιο. 

Είναι η συμφωνία κατά την οποία, ο Χορηγός Αδειας 
παρέχει στον Κάτοχο της Αδειας το δικαίωμα να 
εκσυγχρονίσει και να επισκευάσει ένα (1) Υποβρύχιο τύπου 
209 κλάσης Ποσειδών και να κατασκευάσει δύο (2) νέα 
Υποβρύχια τύπου 214 στην Ελλάδα, για αποκλειστική! χρήση 
του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, όπως ορίζεται στο 
Αρθρο 31 αυτής της Σύμβασης. 

Είναι η πρόωση, η οποία επιτρέπει την μη διακοπτόμενη και 
εκτεταμένη λειτουργία εν καταδύσει των Υποβρυχίων, υπό 
δεδομένες συνθήκες και για δεδομένη χρονική περίοδο, 
χωρίς απαίτηση χρησιμοποιήσεως αναπνευστήρα με χρήση 
συστήματος Ρυεί ΟεΙΙ. 

Είναι η Γερμανική Κυβέρνηση / Υπουργείο Αμυνας / 
Υπηρεσία Προμηθειών, η οποία, με διμερείς συμφωνίες, θα 
βοηθήσει τον Αγοραστή στην υλοποίηση της Σύμβασης. 

Είναι το ποσόά, το οποία ορίζεται στο Αρθρο 5 παράγραφος 
2 αυτής της Σύμβασης, υποκείμενο σε αυξήσεις ή μειώσεις, 
όπως μπορεί να συμφωνηθούν με βάση τις διατάξεις της 
Σύμβασης. 

Είναι οι τεχνικές πληροφορίες οι οποίες θα δοθούν προς 
χρήση, στον Ανάδοχο για τον εκσυγχρονισμό, την επισκευή 
και κατασκευή των Υποβρυχίων και οι οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνονται σε κείμενα, σχέδια, εικονογραφημένες 
εκτυπώσεις και άλλες γραφικές αναπαραστάσεις, εγγραφές 
μαγνητικής ταινίας, αναπαραγωγές Ηλεκτρονικού 
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Δοκιμές Αποδοχής εν 
Πλω ή 5ΑΤδ 


Εγχειρίδια 


Ειδικοί 

Εκπρόσωποι 
Διασφάλισης 
Ποιότητας (ζ>ΑΚ) 

Επιθεωρητές 

Επόπτες 

Εργάσιμη Ημέρα 

Ημέρα 

Ημερομηνία 
Ενεργοποίησης της 


Υπολογιστή ή όπως διατηρούνται στη μνήμη του 
Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. 

Είναι οι δοκιμές που θα διενεργηθούν μετά την ολοκλήρωση 
και τον εξοπλισμό των Υποβρυχίων 2 και 3 σύμφωνα με το 
Αρθρο 14 αυτής της Σύμβασης. 

Είναι οι τεχνικές πληροφορίες οι οποίες παρέχονται για 
χρήση του Αγοραστή, για την λειτουργία και συντήρηση των 
Υποβρυχίων, όπως προδιαγράφονται στη Προσθήκη 1 και 
στην Προσθήκη 3 του Παραρτήματος Α της Σύμβασης 
(ΒΟγ 0760). 

Είναι το προσωπικό παροχής υπηρεσιών του Κύριου 
Υποκατασκευαστή ή υποκατασκευαστών αυτου το οποίο δεν 
καλύπτεται από την Συμβουλευτική Ομάδα. 

Είναι οι εκπρόσωποι Διασφάλισης Ποιότητας του 
Αγοραστή. 

Είναι οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι του Αγοραστή, οι 
οποίοι, στις εγκαταστάσεις του Ανάδοχου θα αποτελούν το 
Ελληνικό Ναυτικό Κλιμάκιο Σκαραμαγκά (ΗΝϋ8). 

Είναι οι εκπρόσωποι ίου Ανάδοχου οι οποίοι, επιβλέπουν 
και επιθεωρούν την πλήρη εκτέλεση αυτής της Σύμβασης. 

Είναι οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, εκτός Σαββάτου 
και Κυριακής, μη συμπεριλαμβανομένων των επίσημων 
αργκόν στην Ελλάδα. 

Είναι οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας. 


Είναι η ημερομηνία αρχικής ενεργοποίησης της Σύμβασης, 
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Σύμβασης (ΕϋΌ) 

Ημερομηνία 
Ενεργοποίησης της 
Εκτελεστικής 
Συμφωνίας (ΗΕΕΣ ή 
ΕϋΌΑ) 


Κατασκευαστικά 

Εγχειρίδια 


Κάτοχος Αδειας 


Σύμβαση 


Ανάδοχος 

Κύριος 

Υποκατασκευαστής 

Αογισμικό (δοίύνν^τβ) 


όπως καθορίζεται στο Αρθρο 32 Παράγραφος 1. 

Είναι η ημερομηνία κατά την οποία η Εκτελεστική 
Συμφωνία, αναπόσπαστο μέρος της οποίας είναι η Σύμβαση, 
θα καταστεί ενεργή, όπως ορίζεται στον όρο 7 του 
Κεφαλαίου Ρ αυτής. 


Κατασκευαστικά σχέδια, λίστες υλικών κλπ. όλα όσα 
περιγράφονται στη Προσθήκη 1 (Ταελ Οτουρ Νο. 0121) και 
Προσθήκη 3 του Παραρτήματος Α της Σύμβασης 
αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό και κατασκευή 
αντίστοιχα των Υποβρυχίων και τα οποία θα αποτελούν 
μέρος των Δεδομένων. 

Είναι ο συμβαλλόμενος στον οποίο χορηγείται η Αδεια, 
δηλαδή ο Ανάδοχος. 

Είναι οι Γενικοί Όροι, όποις περιγράφονται στα Αρθρα I έως 
35 της Σύμβασης, με τα Παραρτήματα Α έως V/ της 
παρούσας, τα οποία όλα μαζί συνιστουν μια ολοκληρωμέν 
και ενιαία ενότητα στην οποία, τυχόν τροποποιήσεις ή 
προσθήκες δύναται να συμπεριλαμβάνονται μετά από 
συμφωνία των Συμβαλλόμενων και σύμφωνα με τους όρους 
και τιο απαιτήσεις αυτών των Γενικών Όρων. 

Έχει την έννοια που ορίζεται στο Προοίμιο. 

Έχει την έννοια που ορίζεται στο Προοίμιο. 

Είναι τα στοιχεία, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο Υλικό 
(Ηατάν/ω-ε) και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα 
χρησιμοποιούμενα προγράμματα υπολογιστών, γλώσσες 
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Οπλικό Σύστημα 

Πληροφορίες του 
Αγοραστή (ΟΓΙ) 

Πρόγραμμα 

Συμβαλλόμενα Μέρη 
Συμβαλλόμενο Μέρος 

Σύνολο Υλικών 


Τεχνική Προδιαγραφή 


προγραμματισμού και βάσεις δεδομένων. 

Είναι το πλήρες ολοκληρωμένο σύστημα, το οποίο επιτελεί 
τις λειτουργίες των εντοπιστικών μέσων, της διοικήσεως και 
ελέγχου, της διευθύνσεως βολής, του ηλεκτρονικού 
πολέμου, των επικοινωνιών, της ναυσιπλοΐας και του 
ελέγχου των λειτουργιών των όπλων. 

Είναι οι πληροφορίες (που περιγράφονται λεπτομερώς στα 
Παραρτήματα Ο και 01 αυτής της Σύμβασης), οι οποίες θα 
παραδοθούν από τον Αγοραστή, σύμφωνα με την Σύμβαση. 

Είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων και υποχρεώσεων για 
τον εκσυγχρονισμό, την επισκευή και κατασκευή των 
Υποβρυχίων, όπως προδιαγράφεται λεπτομερώς σε αυτήν 
την Σύμβαση. 

Είναι και ο Αγοραστής και ο Ανάδοχος 

Είναι είτε ο Αγοραστής, είτε ο Ανάδοχος 

Είναι το Υλικό και το Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων και 
των Δεδομένων που θα παραδοθούν, τα οποία απαιτούνται 
για τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή των Υποβρυχίων 
στις εγκαταστάσεις του Ανάδοχου. 

Είναι η Τεχνική Προδιαγραφή σύμφωνα με το Παράρτημα Α 
αυτής τηε Σύμβασης και συμπεριλαμβάνει στην Προσθήκη 1 
την Προδιαγραφή Εκσυγχρονισμού, στην Προσθήκη 2 την 
Προδιαγραφή της Γενικής Επισκευής (προκαταρκτική) σε 
συνδυασμό και με το Παράρτημα Τ (πρόσθετες εργασίες 
επισκευής για το Υποβρύχιο 1) και στην Προσθήκη 3 την 
Προδιαγραφή Κατασκευής. 


Τ εχνογνιοσία 


Είναι η τεκμηριωμένη γνώση και οι πληροφορίες τεχνικής 
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Υποβρύχια 

Υποβρύχιο 

Υποβρύχιο 1 

Υποβρύχια 2 και 3 

Χορηγός Αδειας 
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φύσε ως, οι οποίες επιτρέπουν στον Κάτοχο Αδειας την 
πλήρη χρήση των Δεδομένων. 

Είναι τα υλικά, το λογισμικό και τα σχετικά εγχειρίδια (που 
περιγράφονται λεπτομερώς στα Παραρτήματα Ο και 01 
αυτής της Σύμβασης), τα οποία θα παραδοθούν από τον 
Αγοραστή σύμφωνα με την Σύμβαση. 

Είναι το σύνολο των ναυπηγικών στοιχείων και του 
μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να εκτελεί συγκεκριμένες 
τεχνικές ή επιχειρησιακές λειτουργίες. 

Είναι τα Υποβρύχια 1,2 και 3. 

Είναι οποιοδήποτε από τα Υποβρύχια 

Είναι ένα (1) υποβρύχιο τύπου 209 κλάσεως Ποσειδών το 
οποίο πρόκειται να εκσυγχρονισθεί και επισκευασθεί 
σύμφωνα με το Αρθρο 2 και όπως ορίζεται στο Παράρτημα 
Α αυτής της Σύμβασης. 

Είναι τα δύο (2) νέα υποβρύχια, σχεδιάσεως Ηϋ\ν τύπου 
214 και όλα τα εξαρτήματά τους, τα οποία θα 
κατασκευαστούν, εξοπλιστούν. ολοκληρωθούν, 

δοκιμαστούν και παραδοθούν στον Αγοραστή στο 
Σκαραμαγκά, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της 
Συμβάσεως 

Είναι ο συμβαλλόμενος ο οποίος χορηγεί την Αδεια, δηλαδή 
ο Κύριος Υποκατασκευαστής. 
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

]. Ο Ανάδοχος έχει τη γενική διαχείριση και εκτέλεση του Προγράμματος, όπως 
προσδιορίζεται λεπτομερώς στην Σύμβαση. 

2. Ο Ανάδοχος αποδέχεται να εκσυγχρονίσει, επισκευάσει, κατασκευάσει - 
όπως κατά περίπτωση ισχύει - και δοκιμάσει τα Υποβρύχια και να παραδώσει τα 
Υποβρύχια αυτά στον Σκαραμαγκά, ενώ ο Αγοραστής παραγγέλλει τα ανωτέρω και 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποδεχθεί την παράδοση των Υποβρυχίων αυτών, 
σύμφωνα με την Σύμβαση και τα Παραρτήματά της. 

3. Κάθε Υποβρύχιο θα παραδοθεί όπως λεπτομερώς καθορίζεται στα 
Παραρτήματα Α και Β αυτής της Σύμβασης περιλαμβάνοντας: 

3.1 Όλο το απαραίτητο Λογισμικό, όπως ορίζεται στις συνημμένες 
Προσθήκες 1 και 3 του Παραρτήματος Α. 

3.2 Την εκπαίδευση σύμφωνα με το Αρθρο 18 αυτής της Σύμβασης. 

3.3 Τα Εγχειρίδια των νέων και τροποποιημένων συσκευών σύμφωνα με 
το Αρθρο 19 αυτής της Σύμβασης. 

3.4 Αμοιβά υλικά φόρτου πλοίου σύμφωνα με το Αρθρο 19 αυτής της 
Σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Σύμφωνα με τους όρους του Αρθρου 2 της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 
αποδέχεται την συνολική ευθύνη: 

- της διαχείρισης και της ορθής εκτέλεσης του Προγράμματος. 

- να εκσυγχρονίσει, επισκευάσει, κατασκευάσει - όπως κατά περίπτωση ισχύει -, 
δοκιμάσει και παραδώσει τα Υποβρύχια συμπεριλαμβανομένης και της σχεδίασης 
στα πεδία της τεχνικής και λειτουργικής ολοκλήρωσης των νέων ή 
τροποποιημένων συσκευών στα Υποβρύχια. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

1. Ο Ανάδοχος θα προβεί στην εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης κατά 
το Αρθρο 2 , σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τους κανόνες και τους κανονισμούς, που 
αναφέρονται ακολούθως: 

1.1 Τεχνική Προδιαγραφή κατά τις Προσθήκες 1 και 3 του Παραρτήματος 

Α αυτής της Σύμβασης. 

1.2 Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Σύμβαση ή στις Προσθήκες 1 
και 3 του Παραρτήματος Α, η σχεδίαση και το Σύνολο Υλικών για τον 
εκσυγχρονισμό και κατασκευή - όπως κατά περίπτωση ισχύει - των 
Υποβρυχίων θα βασίζονται στους Κατασκευαστικούς Κανόνες και 
Κανονισμούς του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού (ΟΝ) για τον 
εκσυγχρονισμό και κατασκευή πολεμικών πλοίων (ΒΎ, ΒαυνοΐδοΙιπίΟ και 
στους Κανόνες του Αμυντικού Υλικού του Γερμανικού Ναυτικού (νθ, 
νοτΐ6ίάΐ£υη£$-Οοταείο ΓΜ Νοπηεη), όπως ισχύουν το 1998, σε όποια έκταση 
τα ανωτέρω μπορούν να εφαρμοστούν στον εκσυγχρονισμό και κατασκευή 
των υποβρυχίων , καθώς επίσης σε όλες τις αλλαγές, οι οποίες θα εγκριθούν 
από το Γερμανικό Υπουργείο Αμυνας για τα υποβρύχια και θα περιληφθούν 
σε διάστημα τριών (3) μηνών μετά την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της 
Σύμβασης, σε ξεχωριστή κατάσταση, η οποία θα αποτελέσει αναπόσπαστο 
μέρος της Σύμβασης και θα εφαρμοσθεί σύμφιονα με το Παράρτημα Α. 

1.3 Επιπ?νέον, Κανονισμοί Μ ΙΕ ή/και κανόνες ΝΑΤΟ (π.χ. 5ΤΑΝΑΟ) θα 
εφαρμοσθούν, ως αναφέρεται στις Προσθήκες 1 και 3 του Παραρτήματος Α 
αυτής της Σύμβασης. 

1.4 Τα Γερμανικά Βιομηχανικά Πρότυπα (ϋΙΝ), θα εφαρμοσθούν όπου 
δεν υπάρχουν κανονισμοί νθ. 

2. Ο Αγοραστής μπορεί να ζητήσει από την ΒλΥΒ να εξετάσει, σύμφιονα με τις 
διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας της Σύμβασης αυτής, τη σχεδίαση των 
Υποβρυχίων, ως μέροο τιον διαδικασιών που περιλαμβάνονται στο Αρθρο 13 και ο 
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Ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχθεί τα ευρήματα και αποτελέσματα της εν λόγω 
εξέτασης. 

3. Ο Ανάδοχος θα διαθέσει χωρίς επιπλέον κόστος στον Αγοραστή τα 
εγχειρίδια που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 1.2, 1.3, 1.4 στην Αγγλική 
γλώσσα, στην έκταση που υπάρχουν στον Κύριο Υποκατασκευαστή με την 
προϋπόθεση ότι ο Κύριος Υποκατασκευαστής έχει την εξουσιοδότηση να πράξει 
ανάλογα και ότι τα εγχειρίδια δεν έχουν ήδη διατεθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Αρχιμήδης. 




ΦΕΚ 171 
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ΑΡΘΡΟ 5 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ, ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΟΝ ΥΛΙΚΑ 

1. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώσει το αντικείμενο της Σύμβασης κατά το Αρθρο 2, 
στις τιμές και στους όρους που περιγράφονται κατωτέρω: 

2. Το Συνολικό Βασικό Συμβατικό Τίμημα της Σύμβασης ανέρχεται σε: 

ΕΥΡΩ 1.383.100.000 

(ολογράφως: ένα δισεκατομμύριο τριακόσια ογδόντα τρία 

εκατό μι μύρια εκατό χιλιάδες) 

και είναι το άθροισμα των ποσών που μνημονεύονται στις παραγράφους 2.1, 2.2 και 
2.3. 

2.1 Το τίμημα για το Υποβρύχιο 1, συμπεριλαμβανομένων των 
αναπροσαρμογών του τιμήματος για την περίοδο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 
2009, ανέρχεται σε: 

ΕΥΡΩ 383.100.000 

(ολογράφως: τριακόσια ογδόντα τρία εκατομμύρια εκατό 

χιλιάδες) 

2.2 Το σταθερό τίμημα για το Υποβρύχιο 2 ανέρχεται σε: 

ΕΥΡΩ 500.000.000 

(ολογράφως: πεντακόσια εκατομμύρια) 

2.3 Το σταθερό τίμημα για το Υποβρύχιο 3 ανέρχεται σε: 

ΕΥΡΩ 500.000.000 

(ολογράφως: πεντακόσια εκατομμύρια 

3. Για τους σκοπούς των Εγγυητικών Επιστολών (συμφώνως προς το Άρθρο 7 
της Σύμβασης αυτής). Ασφάλισης (συμφώνως προς το Αρθρο 9 της Σύμβασης αυτής) 
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και επιβολής Ποινικών Ρητρών (συμφώνως προς το Άρθρο 25 της παρούσας 
Σύμβασης), οι τιμές κάθε Υποβρυχίου διαμορφώνονται ως εξής: 

3.1 Το Υποβρύχιο 1: 

ΕΥΡΩ 383.100.000 

(ολογράφως: τριακόσια ογδόντα τρία εκατομμύρια εκατό χιλιάδες ) 

3.2 Το Υποβρύχιο 2: 

ΕΥΡΩ 332.000.000 

(ολογράφως: τριακόσια τριάντα δύο εκατομμύρια ) 

3.3 Το Υποβρύχιο 3: 

ΕΥΡΩ 332.000.000 

(ολογράφως: τριακόσια τριάντα δύο εκατομμύρια ) 


4. Το Συνολικό Βασικό Συμβατικό Τίμημα της ανωτέρω παραγράφου 2.2 του 
Άρθρου αυτού, περιλαμβάνει τις εργασίες επισκευής του Υποβρυχίου 1, όπως 
καθορίζονται στην Προσθήκη 2 του Παραρτήματος Α αυτής της Σύμβασης, τα 
απαιτούμενα υλικά για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής, ως η Προσθήκη 2 του 
Παραρτήματος Α της Σύμβασης, τις πρόσθετες εργασίες επισκευής, ως το 
Παράρτημα Τ, την παροχή υπηρεσιών από συμβουλευτική ομάδα, την παροχή 
ειδικών του Κύριου Υποκατασκευαστή και των άλλων υποκατασκευαστών και την 
δοκιμή των συσκευών που θα επισκευασθούν ως η Προσθήκη 1 του Παραρτήματος Α 
(Βιμ. 0603) αυτής της Σύμβασης, 

4.1. Αναφορικά με την επισκευή του Υποβρυχίου 1 και σε σχέση με την 
τιμή της ανωτέρω παραγράφου 2.2.1 θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία: 

4.1.1. Τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την προβλεπόμενη στη 
παράγραφο 5 του Αρθρου 8 αυτής της Σύμβασης, ημερομηνία 
έναρξης για τον Ανάδοχο των εργασιών εκσυγχρονισμού και 
επισκευής για το Υποβρύχιο 1, θα εκτελεσθεί επιθεώρηση αυτού του 
Υποβρυχίου από τον Αγοραστή και τον Ανάδοχο με την συμμετοχή 
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του Κύριου Υποκατασκευαστή. Η επιθεώρηση αυτή θα εκτελεσθεί 
χωρίς να επηρεασθεί η επιχειρησιακή διαθεσιμότητα και 
επιχειρησιακή κατάσταση του Υποβρυχίου 1. 

4.1.2. Κατά την διάρκεια της ως άνω επιθεώρησης ο Αγοραστής θα 
παρέχει κάθε απαιτούμενη βοήθεια στο προσωπικό του Ανάδοχου και 
του Κύριου Υποκατασκευαστή, ώστε να έχουν την δυνατότητα να 
εκτιμήσουν την επιχειρησιακή κατάσταση του Υποβρυχίου 1 και την 
απόδοση της κάθε συσκευής / συστήματος που πρόκειται να 
επισκευασθεί. Επιπλέον εάν θεωρηθεί αναγκαίο από τον Ανάδοχο, ο 
Αγοραστής θα μεριμνήσει για την εκτέλεση δοκιμών εν πλω μικρής 
διάρκειας. 

4.1.3. Με την ολοκλήρωση της ως άνω επιθεώρησης και εντός 
περιόδου δύο (2) μηνών, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στον Αγοραστή 
προσφορά για τις επιπλέον επισκευαστικές εργασίες που κατά την 
κρίση του απαιτούνται καθώς και τυχόν επιπτώσεις στο 
χρονοδιάγραμμα του προγράμματος εκσυγχρονισμού και επισκευής 
του Υποβρυχίου 1 με την απαιτούμενη αιτιολόγηση. 

4.1.4. Ο Αγοραστής υποχρεούται αφού εξετάσει την ανωτέρω 
προσφορά να γνωρίσει την απόφαση του στον Ανάδοχο. Αυτές οι 
τυχόν επισκευαστικές εργασίες, με το αναλογούν τίμημα και τις 
επιπτώσεις (εάν υφίστανται) θα υλοποιηθούν με μία Τροποποίηση 
αυτής της Σύμβασης (σύμφωνα με την παράγραφο 8 του Αρθρου 35 
της παρούσας) που θα ενεργοποιηθεί τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν 
από την προβλεπόμενη, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Αρθρου 8 
αυτής της Σύμβασης, ημερομηνία έναρξης των εργασιών 
εκσυγχρονισμού και επισκευής από τον Ανάδοχο για το Υποβρύχιο 1. 

5. Το Συνολικό Βασικό Συμβατικό Τίμημα της Σύμβασης αυτής, ως αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 ανωτέρω, δεν περιλαμβάνει ειδικά τις τιμές για τα παρακάτω 
αντικείμενα, τα οποία δεν θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με αυτί"] την 
Σύμβαση: 
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- Όλα τα Υλικά, Πληροφορίες του Αγοραστή καθώς και υπηρεσίες, σύμφωνα με το 
Άρθρο 21 αυτής της Σύμβασης και τα Παραρτήματα Ό και 01 αυτής της 
Σύμβασης, 

- Πολεμικά Πλοία, (συμπεριλαμβανομένου πλοίου ασφαλείας), αεροσκάφη, 
ελικόπτερα και στόχους, εφ’ όσον απαιτηθεί τέτοια αναγκαιότητα, για την 
εκτέλεση των ΗΑΤε και 3ΑΤδ, κατά το Άρθρο 14 της παρούσας, 

- Τορπίλες / βλήματα, προσομοιωτές βλημάτων (ιτιίδδίΐβ είιηυΙ&ίΟΓδ), όλα 
συνοδευόμενα από αναλώσιμα για την εκτέλεση των δοκιμών και ελέγχων 
αποδοχής, σύμφωνα με το Αρθρο 14 της παρούσας, 

- Καύσιμα, λιπαντικά και άλλα αναλώσιμα (συμπεριλαμβανομένων αερίων), τα 
οποία απαιτούνται για την ενεργοποίηση, τις δοκιμές και τους ελέγχους σύμφωνα 
με το Αρθρο 14 της παρούσας, 

* Πλήρωμα Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού απαιτούμενο για τις Δοκιμές Αποδοχής 
εν Πλω των Υποβρυχίων, 

- Επιπρόσθετες εργασίες επισκευής που θα διαπιστιοθούν ότι χρειάζονται κατά την 
διάρκεια των εργασιών επισκευής του Υποβρυχίου 1 (δηλαδή πέραν των 
οριζόμενων στην Προσθήκη 2 του Παραρτήματος Α και στο Παράρτημα Τ αυτής 
της Σύμβασης), 

- Υλικά που θα διαπιστωθούν ότι χρειάζονται κατά την διάρκεια εκτελέσεως των 
εργασιών επισκευής του Υποβρυχίου 1 (δηλαδή πέραν των οριζομένων στην 
Προσθήκη 2 του Παραρτήματος Α αυτής της Σύμβασης), 

- Απαραίτητες εργασίες προετοιμασίας του Υποβρυχίου 1, προκειμένου να εισέλθει 
στην δεξαμενή του Ναυπηγείου του Ανάδοχου για την έναρξη των εργασιών 
εκσυγχρονισμού και επισκευής από τον Ανάδοχο, 

- Κάθε κόστος πιθανής χρηματοδότησης του προγράμματος. 

- Δοκιμές Ακουστικών μετρήσεων εν πλω σύμφωνα με Ταελ Οτυυρ 0190 των 
Προσθηκών 1 και 3 του Παραρτήματος Α της παρούσας. 

Τα ανωτέρω, εάν συμφωνηθεί να παρασχεθούν από τον Αγοραστή, θα δοθούν χωρίς 

επιβάρυνση, άλλως το σχετικό κόστος θα επιβαρύνει τον Αγοραστή. 
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6. Τα αντικείμενα και οι υπηρεσίες που θα παραδοθούν / παρασχεθούν στις τιμές 
που αναφέρονται στο παρόν Άρθρο 5, είναι ελεύθερα επιβαρύνσεων, χρεών, 
κατασχέσεων, υποθηκών, παρακρατήσεων και κάθε άλλου νομικού ελαττώματος και 
αξιώσεων τρίτων μερών, εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται σε αυτήν τη Σύμβαση. 

7. Το Συνολικό Βασικό Συμβατικό Τίμημα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
παρόντος Άρθρου δεν περιλαμβάνει τις κρατήσεις που ανέρχονται επί του παρόντος 
σε 6,144% και θα προστίθενται σε όλα τα τιμολόγια που θα εκδοθούν προς τον 
Αγοραστή. Επιπλέον οι πληρωμές που θα γίνουν από τον Αγοραστή δεν θα υπάγονται 
σε κανενός είδους παρακρατήσεις φόρου εισοδήματος και ιδίως αυτές που 
προβλέπονται στο άρθρο 55 του Νόμου 2238/1994 όπως ισχύει επί του παρόντος. 

8. Με εξαίρεση όσα προβλέπονται στην παραπάνω παράγραφο 7 του παρόντος 
Άρθρου 5, ο Ανάδοχος θα πληρώσει όλους τους παρόντος και μελλοντικούς φόρους, 
αμοιβές, χρέη, επιβαρύνσεις, κ.τ.λ. που θα επιβληθούν στην Ελλάδα, επί τη βάσει ή 
σε σχέση με με την παρούσα Σύμβαση. 

9. Τιμή για Επιπλέον Υλικά 

9.1 Επιπροσθέτως προς το Συνολικό Βασικό Συμβατικό Τίμημα που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου και συνεπεία της 
μεταβολής του αντικειμένου της Σύμβασης δια της αντικατάστασης των 
εργασιών εκσυγχρονισμού και επισκευής δύο άλλων υποβρυχίιον του 
Πολεμικού Ναυτικού τύπου 209 με τις εργασίες κατασκευής των Υποβρυχίων 
2 και 3, ο Αγοραστής θα καταβάλλει στον Ανάδοχο το ποσό των εκατό δέκα 
επτά εκατομυρίων (117.000.000) Ευρώ σύμφωνα με το Αρθρο 6 της 
παρούσας και σε αντάλλαγμα ο Ανάδοχος θα μεταβιβάσει στον Αγοραστή 
κατά την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας (ΕϋΟΑ) 
την κυριότητα των υλικών που παρατίθενται στο Παράρτημα Ε της παρούσας, 
τα οποία είχαν παραχθεί ή προμηΟευθεί πριν την ΕϋΟΑ για τα άλλα δύο 
υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού τύπου 209 και δεν δυνατοί να 
χρησιμοποιηθούν λόγο) της μεταβολής του αντικειμένου της Σύμβασης. Αυτά 
τα υλικά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί παρά μόνο για δοκιμές. 
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9.2. Προς το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα εκδόσει το αντίστοιχο τιμολόγιο 
πώλησης το οποίο θα πληρωθεί σε πέντε δόσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 
2.2.1, 2.2.2.3.1, 2.2.2.4.1, 2.2.2.5.1 και 2.2.2.6.1 αντιστοίχως του Αρθρου 6. 
Ρητώς επιβεβαιώνεται ότι η παράδοση των υλικών του Παραρτήματος Ε 
εμπίπτει στην απαλλαγή από ΦΠΑ που προβλέπεται στο άρθρο 27 παρ. 1 (α) 
του Ν. 2859/2000. 

9.3. Η παράδοση των υλικών του Παραρτήματος Ε θα γίνει στον 
Αγοραστή στην κατάσταση που αυτά βρίσκονται κατά την ΕΙ30Α. Ουδεμία 
εγγύηση ή εγγυοδοσία θα δοθεί από τον Ανάδοχο, εκτός από - στο μέτρο του 
δυνατού - τυχόν εγγύηση προμηθευτή που είναι ακόμα σε ισχύ. Ο Ανάδοχος 
θα κινήσει τη διαδικασία και θα φροντίσει για την παράδοση στον Αγοραστή 
των εν λόγω υλικών στις εγκαταστάσεις του Ανάδοχου αρχής γενομένης τρεις 
(3) μήνες μετά την ΕϋΟΑ, εκτός αν ο Αγοραστής υποδείξει εγγράφως 
διαφορετικά σε περίπτωση που επιθυμεί μεταγενέστερη παράδοση. Στο 
μεσοδιάστημα μεταξύ της μεταβίβασης της κυριότητας και της φυσικής 
παράδοσης στον Αγοραστή τιυν υλικών του Παραρτήματος Ε, η κατοχή των 
εν λόγω υλικών θα ασκείται στο όνομα, για λογαριασμό και με αποκλειστικό 
κίνδυνο του Αγοραστή από οποιόδηποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο τα 


κατεχει. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

1. Η πληρωμή του Συνολικού Βασικού Συμβατικού Τιμήματος, κατά το Άρθρο 
5 παράγραφος 2 πλέον της Τιμής για τα Επιπλέον Υλικά κατά το Άρθρο 5 
παράγραφος 9 από τον Αγοραστή στον Ανάδοχο για τις χρονικές περιόδους πριν και 
μετά την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας (ΕϋΟΑ), 
περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω. 

2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

2.1. Πληρωμές πριν την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής 
Συιιωωνίας 

2.1.1 Έναντι του πληρωτέου σύμφωνα με το άρθρο 5.2. της παρούσας 
Συνολικού Βασικού Συμβατικού Τιμήματος, ο Αγοραστής έχει 
πραγματοποιήσει μέχρι την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής 
Συμφωνίας (ΕΩΩΑ) πληρωμές ύψους: 

ΕΥΡΩ 637.800.000 

(ολογράφως: εξακόσια τριάντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες - «οι 
προ της ΕΩΟΑ πληρωμές») 

2.1.2 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ρητώς συμφωνούν ότι πληρωμές συνολικού 
ποσού διακοσίων πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων 
(254.700.000) ΕΥΡΩ που έγιναν αρχικώς από τον Αγοραστή σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας Σύμβασης, θα καταλογισθούν στις υποχρεώσεις 
πληρωμής του Αγοραστή που απορρέουν από τη Σύμβαση 012Β/00 που έχει 
συναφθεί μεταξύ του Αγοραστή και του Αναδόχου, προκειμένου να 
συμψηφιστούν «μετακλήτως και να αποσβεσθούν ισόποσες τέτοιες 
υποχρεώσεις πληρωμών του Αγοραστή (εκ της Σύμβασης 012Β/00) που είχαν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες και απαιτητές πριν την Ημερομηνία Ενεργοποίησης 
της Εκτελεστικής Συμφωνίας (ΕΟΟΑ). Προς το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα 
εκδώσει τα απαιτούμενα τιμολόγια και πιστωτικά τιμολόγια που θα 
ανταποκρίνονται στην ανωτέρω ρύθμιση. Αυτά τα τιμολόγια και πιστωτικά 
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τιμολόγια θα αναγνωρίζονται για φορολογικούς και λογιστικούς σκοπούς 
εντός της διαχειριστικής περιόδου του Αναδόχου που κλείνει την 30.09.2010. 

2.1.3 Τα Μέρη ρητώς δηλώνουν και αναγνωρίζουν ότι οι ανωτέρω προ της 
ΕϋΟΑ πληρωμές, που έγιναν δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, 
διενεργήθηκαν για έγκυρη και ισχυρή αιτία και σύμφωνα με τους όρους της 
Σύμβασης αυτής ως ίσχυε κατά το χρόνο κάθε τέτοιας πληρωμής. Οι προ της 
ΕΩΟΑ πληρωμές παραμένουν από κάθε άποψη ανέκκλητα δεσμευτικές και 
έγκυρες ως γενόμενες για τους σκοπούς αυτής της Σύμβασης και σε 
απόσβεση των υποχρεώσεων του Αγοραστή κατά το Άρθρο 5.2. της 
παρούσης. 

2.2. Πληρωμές κατά και ιιετά την Ηιιεροιιηνία Ενεργοποίησης της 
Εκτελεστικής Συμφωνίας (ΕΡΕΑ) 

Το υπόλοιπο του Συνολικού Βασικού Συμβατικού Τιμήματος πλέον της Τιμής 
για τα Επιπλέον Υλικά που είναι πληρωτέο σύμφωνα με το Αρθρο 5 
παράγραφος 9 θα καταβληθεί ως ακολούθως: 

2.2.1 Πληρωμή κατά την Ηιιεροιιηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής 
Συΐίφιυνίας (ΕΡΟΑ) 

Το ποσό τιον: 

ΕΥΡΩ 97.000.000 

(ολογράφως: ενενήντα επτά εκατομμύρια) 

θα καταβληθεί κατά την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής 
Συμφωνίας (ΕΡΟΑ) για την Τιμή για τα Επιπλέον Υλικά σύμφωνα με το 
Αρθρο 5 παράγραφος 9 της παρούσας Σύμβασης (η «ΕΡΟΑ πληρωμή»). 

2.2.2. Πληρωμές ιιετά την Ηιιεροιιηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής 
Συμφωνίας (οι «μετά την ΒΡΩΑ πληρυηιές») 

2.2.2.1 ΕΥΡΩ 50.000.000,00 

(ολογράφως: πενήντα εκατομμύρια) 

θα καταβληθούν στις 15 Σεπτεμβρίου 2010. 
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22.2.2 ΕΥΡΩ 50.000.000,00 

(ολογράφως: πενήντα εκατομμύρια) 

θα καταβληθούν στις 15 Νοεμβρίου 2010. 

2.2.2.3 ΕΥΡΩ 32.250.000,00 

(ολογράφως: τριάντα δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες) 
και 

2.2.2.3.1 ΕΥΡΩ 5.000.000,00 

(ολογράφως: πέντε εκατομμύρια) 

για την Τιμή για τα Επιπλέον Υλικά σύμφωνα με το Άρθρο 5 
παράγραφος 9 της παρούσας Σύμβασης 

θα καταβληθούν στις 15 Φεβρουάριου 2011. 

2.2.2.4 ΕΥΡΩ 32.250.000,00 

(ολογράφως: τριάντα δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες) 
και 

2.2.2.4.1 ΕΥΡΩ 5.000.000,00 

(ολογράφως: πέντε εκατομμύρια) 

για την Τιμή για τα Επιπλέον Υλικά σύμφωνα με το Αρθρο 5 
παράγραφος 9 της παρούσας Σύμβασης 

θα καταβληθούν στις 15 Μαίου 2011. 

2.2.2.5 ΕΥΡΩ 32.250.000,00 

(ολογράφως: τριάντα δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες) 
και 


2.2.2.5.1 ΕΥΡΩ 


5.000.000,00 
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(ολογράφως: πέντε εκατομμύρια) 

για την Τιμή για τα Επιπλέον Υλικά σύμφωνα με το Αρθρο 5 
παράγραφος 9 της παρούσας Σύμβασης 

θα καταβληθούν στις 15 Αυγούστου 2011. 

2.22.6 ΕΥΡΩ 32.250.000,00 

(ολογράφως: τριάντα δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες) 
και 

2.2.2.6.1 ΕΥΡΩ 5.000.000,00 

(ολογράφως: πέντε εκατομμύρια) 

για την Τιμή για τα Επιπλέον Υλικά σύμφωνα με το Αρθρο 5 
παράγραφος 9 της παρούσας Σύμβασης 

θα καταβληθούν στις 15 Νοεμβρίου 2011. 


2.2.2. 7 ΕΥΡΩ 32.250.000,00 

(ολογράφως: τριάντα δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες) 
θα καταβληθούν στις 15 Φεβρουάριου 2012. 


2.2.2.8 ΕΥΡΩ 32.250.000,00 

(ολογράφως: τριάντα δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες) 

θα καταβληθούν στις 15 Μαίου 2012. 

2.2.2.9 ΕΥΡΩ 32.250.000,00 

(ολογράφως: τριάντα δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες ) 


θα καταβληθούν στις 15 Αυγούστου 2012. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


3697 


2.2.2.10 ΕΥΡΩ 32.250.000,00 

(ολογράφως: τριάντα δύο εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες) 

θα καταβληθούν στις 15 Νοεμβρίου 2012. 

2.2.2.11 ΕΥΡΩ 35.500.000,00 

(ολογράφως: τριάντα πέντα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) 

θα καταβληθούν στις 15 Φεβρουάριου 2013. 

2.2.2.12 ΕΥΡΩ 35.500.000,00 

(ολογράφως: τριάντα πέντα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) 

θα καταβληθούν στις 15 Μαίου 2013. 

2.2.2.13 ΕΥΡΩ 35.500.000,00 

(ολογράφως: τριάντα πέντα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) 

θα καταβληθούν στις 15 Αυγούστου 2013. 

2.2.2.14 ΕΥΡΩ 35.500.000,00 

(ολογράφως: τριάντα πέντα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) 

θα καταβληθούν στις 15 Νοεμβρίου 2013. 

2.2.2.15 ΕΥΡΩ 37.500.000,00 

(ολογράφως: τριάντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) 

θα καταβληθούν στις 15 Φεβρουάριου 2014. 


2.2.2.16 ΕΥΡΩ 37.500.000,00 
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(ολογράφως: τριάντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) 
θα καταβληθούν στις 15 Μαίου 2014. 

2.2.2.17 ΕΥΡΩ 37.500.000,00 

(ολογράφως: τριάντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) 

θα καταβληθούν στις 15 Αυγούστου 2014. 

2.2.2.18 ΕΥΡΩ 37.500.000,00 

(ολογράφιος: τριάντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) 

θα καταβληθούν στις 15 Νοεμβρίου 2014. 

2.2.2.19 ΕΥΡΩ 37.500.000,00 

(ολογράφως: τριάντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) 

θα καταβληθούν στις 15 Φεβρουάριου 2015. 

2.2.2.20 ΕΥΡΩ 37.500.000,00 

(ολογράφως: τριάντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) 

θα καταβληθούν στις 15 Μαίου 2015. 

2.2.2.21 ΕΥΡΩ 37.500.000,00 

(ολογράφως: τριάντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) 

θα καταβληθούν στις 15 Αυγούστου 2015 

2.2.2.22 ΕΥΡΩ 37.500.000,00 

(ολογράφως: τριάντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) 


θα καταβληθούν στις 15 Νοεμβρίου 2015 
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2.2.2.23 ΕΥΡΩ 25.000.000,00 

(ολογράφως: είκοσι πέντε εκατομμύρια) 

θα καταβληθούν στις 15 Φεβρουάριου 2016. 

2.2.2.24 ΕΥΡΩ 25.000.000,00 

(ολογράφως: είκοσι πέντε εκατομμύρια) 

θα καταβληθούν στις 15 Μαίου 2016. 

2.2.2.25 ΕΥΡΩ 25.000.000,00 

(ολογράφως: είκοσι πέντε εκατομμύρια) 

θα καταβληθούν στις 15 Αυγούστου 2016 

2.2.2.26 ΕΥΡΩ 25.000.000,00 

(ολογράφως: είκοσι πέντε εκατομμύρια) 

θα καταβληθούν στις 15 Νοεμβρίου 2016 

2.2.2.27 ΕΥΡΩ 12.500.000,00 

(ολογράφως: δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) 

θα καταβληθούν στις 15 Φεβρουάριου 201 7. 

2.2.2.28 ΕΥΡΩ 12.500.000,00 

(ολογράφως: δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) 

θα καταβληθούν στις 15 Μαίου 2017. 

2.2.2.29 ΕΥΡΩ 12.500.000,00 

(ολογράφως: δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) 


θα καταβληθούν στις 15 Αυγούστου 2017. 
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2.2.2.30 ΕΥΡΩ 12.500.000,00 

(ολογράφως: δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) 

θα καταβληθούν στις 15 Νοεμβρίου 2017. 

2.2.2.31 ΕΥΡΩ 12.500.000,00 

(ολογράφως: δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) 

θα καταβληθούν στις 15 Φεβρουάριου 2018. 

2.2.2.32 ΕΥΡΩ 12.500.000,00 

(ολογράφως: δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) 

θα καταβληθούν στις ] 5 Μαιου 2018. 

2.2.2.33 ΕΥΡΩ 12.500.000,00 

(ολογράφως: δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) 

θα καταβληθούν στις 1 5 Αυγούστου 2018. 

2.2.2.34 ΕΥΡΩ 12.500.000,00 

(ολογράφως: δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) 

θα καταβληθούν στις 15 Νοεμβρίου 2018. 

3. Συμφιονείται ρητώς ότι όλες οι μετά την ΕΟΓΑ πληρωμές θα 
πραγματοποιούνται κατά τις ημερομηνίες που αναφερονται στις ανωτέρω 
παραγράφους 2.2.2.1 - 2.2.2.34 που συνιστούν δήλες ημέρες κατά την έννοια του 
άρθρου 341 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. Τριάντα (30) ημέρες πριν την κάθε 
ημερομηνία πληρωμής που αναφέρεται στις παραγράφους 2.2.2. ί - 2.2.2.34, ο 
Ανάδοχος θα παραδίδει στον Αγοραστή όλα τα απαραίτητα έγγραφα που 
προβλέπονται για την πληρωμή. Οι πληρωμές θα θεωρούνται ότι έγιναν κατά την 
ημερομηνία που τα ποσά θα λαμβάνονται στο σύνολον και ελεύθερα στους 
αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς. 
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4 Τυχόν αναπροσαρμογές τιμών λόγω τροποποιήσεων κατά το Άρθρο 22 θα 
καταβάλλονται στον Ανάδοχο ή θα γίνονται μειώσεις υπέρ του Αγοραστή από 
επόμενες πληρωμές (κατά περίπτωση), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που θα συμφωνηθούν αμοιβαία στην σχετική) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ. 

5. Οι πληρωμές των παραγράφων 2.2.1 και 2.2.2.1 - 2.2.2.34 θα γίνονται στον 
Ανάδοχο έναντι προσκόμισης από τον Ανάδοχο των εξής: 

Εξοφλητικής απόδειξης από τον Ανάδοχο. 

Πρωτότυπου Τιμολογίου εκδοθέντος από τον Ανάδοχο. 

6. Για τις πληρωμές των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος θα εφαρμόζονται 
τα ακόλουθα: 

6.1 Όλες οι πληρωμές της παρούσας που είναι καταβλητέες από τον 
Αγοραστή στον Ανάδοχο θα καταβάλλονται στη Τράπεζα Κύπρου 
(κατάστημα Λεωφόρου Αλεξάνδρας 1 70, Αθήνα) στον αριθμό λογαριασμού 
ΙΒΑΝ ΟΚ. 9007305010000000005470952 του Αναδόχου ή σε οποιονδήποτε 
άλλο λογαριασμό τραπέζης που λειτουργεί στην Ευρωζώνη και διενεργεί 
πληρωμές μέσω του συστήματος ΤΑΡΟΕΤ που εκάστοτε θα κοινοποιείται 30 
Ημέρες πριν εγγράφως στον Αγοραστή από τον Ανάδοχο. 

6.2 Όλες οι πληρωμές προς όφελος του Αγοραστή θα γίνονται από τον 

Ανάδοχο στον Αρ. λογαριασμού . του Αγοραστή στην Τράπεζα 


7. Σε περίπτωση κατά την οποία, οποιαδήποτε πληρωμή στον Ανάδοχο που 
προβλέπεται παραπάνω, καθυστερήσει περισσότερο από τριάντα (30) Ημέρες από την 
αντίστοιχη δήλη ημερομηνία και μία τέτοια κατάσταση δεν μπορεί να διευθετηθεί 
κατόπιν όιαβουλεύσεων, οι οποίες θα λάβουν χώρα μεταξύ των Συμβαλλόμενων 
Μερών, τότε ο Ανάδοχος θα έχει δικαίιομα να ανοστείλει τις συμβατικές του 
υποχρεώσειε σε σχέση με τις όραστηριότητές του που αφορούν την παρούσα 
Σύμβαση, μέχρι την Ημερομηνία που η(οι) πληρωμή(ές) έχει(ουν) εισπραχθεί από τον 
Ανάδοχο. Τότε, ο Ανάδοχος θα δικαιούται την παράταση των ημερομηνιών 
παράδοσης κατά μία (1) Ημέρα για κάθε Ημέρα αναστολής, πέραν των τριάντα (30) 
Ημερών που αναφέρονται παραπάνω. Εάν ο Ανάδοχος αποφασίσει να παρατείνει τις 
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ημερομηνίες παράδοσης και ειδοποιήσει εγγράφως τον Αγοραστή, μέσα σε διάστημα 
τριάντα (30) ημερών από την ημέρα επανέναρξης των εργασιών, τότε τα 
χρονοδιαγράμματα θα τροποποιηθούν αναλόγως. 

8. Σε περίπτωση κατά την οποία οποιαδήποτε πληρωμή στον Ανάδοχο που 
προβλέπεται παραπάνω, καθυστερήσει περισσότερο από διάστημα τριάντα (30) 
Ημερών από την αντίστοιχη δήλη ημέρομηνία, ο Ανάδοχος θα δικαιούται να 
εισπράξει το οφειλόμενο ποσό με τόκο υπερημερίας, που θα υπολογίζεται με το 
εκάστοτε ισχύον νόμιμο επιτόκιο του τόκου υπερημερίας, από την επόμενη ημέρα 
μετά την πάροδο της ανωτέρω περιόδου των τριάντα (30) Ημερών και μέχρι την 
πλήρη εξόφληση του Αναδόχου, 
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ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1.1 Η μεταβίβαση κυριότητας στα υλικά και τον εξοπλισμό για τον 
εκσυγχρονισμό και επισκευή του Υποβρυχίου 1 καθώς και στα υπό 
κατασκευή Υποβρύχια 2 και 3 προβλέπεται και επιδιώκεται για τη 
διασφάλιση του Αγοραστή, έναντι όλων των πληρωμών, οι οποίες 
διενεργούνται κατά το Άρθρο 6 της παρούσας Σύμβασης μέχρι την παράδοση 
κάθε Υποβρυχίου. Αυτή η μεταβίβαση κυριότητας συμφωνείται στην 
παρούσα θα εκτελείται δε σταδιακά και θα αποδεικνύεται από ένα 
πιστοποιητικό κυριότητας, κατά το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ο, το οποίο 
θα εκδίδεται και παραδίδεται από τον Ανάδοχο στον Αγοραστή ως 
ακολούθως 

Κατά την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας ο 
Ανάδοχος θα εκδώσει και παραδώσει στον Αγοραστή το εν λόγιο 
πιστοποιητικό με το οποίο θα επιβεβαιώνει τη μεταβίβαση κυριότητας στα 
υλικά και τον εξοπλισμό που ήδη χρησιμοποιήθηκαν για τον εκσυγχρονισμό 
και την επισκευή του Υποβρυχίου I και ενσωματώθηκαν σε αυτό. Μετά την 
ΕϋΟΑ το εν λόγιο πιστοποιητικό κυριότητας θα εκδίδεται εντός μιας 
εβδομάδας από την είσπραξη από τον Ανάδοχο κάθε μιας εκ των πληρωμών 
της παραγράφου 2.2.2 του Αρθρου 6 της παρούσας. 

1.2 Κάθε τέτοια μεταβίβαση κυριότητας θα πρέπει να είναι ελεύθερη και 
απαλλαγμένη από κάθε ενέχυρο, απαίτηση, υποθήκη ή οποιαδήποτε άλλο 
βάρος επί του αντίστοιχου Υποβρύχιου και επί όλων των εξαρτημάτιον του, 
θα είναι απόλυτα ελεύθερη δασμών εισαγωγής ή τελών που επιβάλλονται από 
το δήμο, το κράτος ή τον λιμένα παραλαβής και θα πρέπει επίσης να είναι 
ελεύθερη από κάθε οφειλή Κοινωνικής Ασφάλισης, σε μισθούς ή 
ημερομίσθια. 
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1.3 Η μεταβίβαση κυριότητας δεν έχει καμία επίδραση εν τούτοις στις 
υποχρεώσεις του Ανάδοχου, στις δεσμεύσεις του, και στις συνέπειες, οι 
οποίες προκύπτουν από το σύνολο ή κάποιον από τους όρους της Σύμβασης. 

2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Ο Αγοραστής δηλώνει και αναγνωρίζει ότι όλες οι εταιρικές εγγυητικές 
επιστολές προκαταβολής που αναφέρονται στο Παράρτημα Ρ της παρούσας 
Σύμβασης και χορηγήθηκαν πριν την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Κύριας 
Σύμβασης (ΕΟΟΑ) δεν είναι πλέον έγκυρες και θα επιστραφούν κατά την 
Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Κύριας Σύμβασης (ΕΡΟΑ) στο μέρος που τις 
έχει εκδώσει. 

3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ 

3.1 Ο Αγοραστής δηλώνει και αναγνωρίζει ότι όλες οι εταιρικές 
εγγυήτικές επιστολές καλής εκτελέσεως και λειτουργίας που αναφέρονται στο 
Παράρτημα Ρ της παρούσας Σύμβασης και χορηγήθηκαν πριν την 
Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Κύριας Σύμβασης (ΕΟΟΑ) δεν είναι πλέον 
έγκυρες και θα επιστραφούν κατά την (ΕϋΟΑ) στο μέρος που τις έχει 
εκδώσει. 

3.2 Τρεις (3) εταιρικές εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης των όρων 
της Σύμβασης, μία (I) για καθ' ένα Υποβρύχιο, θα εκδοθούν από τον 
Ανάδοχο υπέρ του Αγοραστή και κάθε μία εξ' αυτών θα αντιπροσωπεύει το 
δέκα της εκατό (10%) των τιμών που αναφέρονται στις παραγράφους 3.1, 3.2 
και 3.3 αντιστοίχους του Αρθρου 5 της παρούσας Σύμβασης (και θα 
παραδυΟυύν στον Αγοραστή κατά την ΕϋΟΑ. 

3.3 Οι εγγυητικές επιστολές της ως άνω παραγράφου 3.2 θα μεκοθούν 
αυτόματα στο δέκα τοις εκατό (10%). της αρχικής τιμής τους την ημέρα 
λήξης της περιόδου εγγύησης του σχετικού Υποβρύχιου, όπιος αυτή ορίζεται 
στο Αρθρο 17. Σε περίπτωση που εκκρεμούν απαιτήσεις εγγυήσεως εις βάρος 
του Ανάδοχου σχετικά με το αντίστοιχο Υποβρύχιο, τότε οι εγγυητικές 
επιστολές της ανωτέρω παραγράφου 3.2 δεν θα μεκοθούν μέχρις ότου οι 
σχετικές απαιτήσεις εγγύησης ικανοποιηθούν. Στην συνέχεια οι εν λόγω 
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εγγυητικές επιστολές θα μηδενισθούν, θα εκπνεύσουν και θα επιστραφούν 
στον Ανάδοχο εντός τριάντα (30) Ημερών από την λήξη της περιόδου 
εγγύησης κάθε Υποβρυχίου. Σε περίπτωση που εκκρεμούν απαιτήσεις 
εγγύησης, οι ως άνω εγγυητικές επιστολές δεν θα μηδενισθούν και δεν θα 
επιστραφούν έως ότου οι σχετικές απαιτήσεις εγγύησης ικανοποιηθούν. 

3.4 Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να ανανεώνει τις εγγυητικές επιστολές καλής 
εκτέλεσης δεκαπέντε (15) Ημέρες πριν τη λήξη, σε περίπτωση που 
συμβατικές υποχρεώσεις εγγύησης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
περιέχονται στο Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής δεν έχουν 
αποκατασταθεί. Το ποσόν της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα 
μειώνεται κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας για αυτή την περίοδο επέκτασης. 

3.5 Υπόδειγμα αυτής της εγγυητικής επιστολής φαίνεται στο Παράρτημα I 
της Σύμβασης. 

4. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να τηρεί πλήρως ενήμερο τον Αγοραστή για τυχόν 
σημαντικά ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με πλημμελή εκπλήρωση ή 
υπερημερία, των υπεργολάβιον του και να ασκεί πάντοτε τα δικαιώματα του 
εναντίον αυτών των υπεργολάβιον, συμπεριλαμβανομένης και της άσκησης 
των δικαιωμάτων του από εγγυήσεις που έχει λάβει από τους υπεργολάβους 
αυτούς. 
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ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ 1 

1. Οι εργασίες επισκευής του Υποβρυχίου 1 θα εκτελεσθούν παράλληλα με τις 
εργασίες εκσυγχρονισμού. Για την τελική Προδιαγραφής Επισκευής ελήφθησαν υπ’ 
όψη η κατάσταση του Υποβρυχίου 1 κατά τον χρόνο παράδοσης του στον Αγοραστή, 
καθώς επίσης το αντικείμενο του εκσυγχρονισμού ως η Προσθήκη 1 του 
Παραρτήματος Α αυτής της Σύμβασης. 

2. Όπως επίσης περιγράφεται στο Άρθρο 5 παράγραφος 4.1.3 αυτής της 
Σύμβασης ο Ανάδοχος περίπου τέσσερις (4) μήνες πριν την προβλεπόμενη 
Ημερομηνία έναρξης, των εργασιών του Υποβρυχίου 1 (σύμφωνα με την κατωτέρω 
παράγραφο 5) θα γνωρίσει στον Αγοραστή την τιμιή τυχόν επιπρόσθετων εργασιών 
για το Υποβρύχιο 1, και την τυχόν αναθεωρημένη Προδιαγραφή Επισκευής (που θα 
αντικαταστήσει την αντίστοιχη που περιλαμβάνεται στην Προσθήκη 2 του 
Παραρτήματος Α αυτής της Σύμβασης) του Υποβρυχίου αυτού. 

3. Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να μειώσει το αντικείμενο της Προδιαγραφής 
Επισκευής αναλαμβάνοντας ο ίδιος την εκτέλεση ορισμένων εργασιών επισκευής. 
Επειδή η εκτέλεση αυτών τιον εργασιών θα πρέπει να συμφωνεί με το 
χρονοδιάγραμμα εργασιιον του Ανάδοχου, οι όροι για την εκτέλεση αυτών των 
εργασιών επισκευής θα πρέπει να συμφωνηθούν αμοιβαία από τα Συμβαλλόμενα 
Μέρη. 

Κάθε αλλαγή στο αντικείμενο της προδιαγραφής επισκευής θα πρέπει να έχει 
συμφωνηθεί πριν από την ενεργοποίηση της επισκευής (όπως προβλέπεται στο 
Αρθρο 5 παράγραφος 4.1.4). 

4. Ο Αγοραστής θα μεριμνήσει ώστε το Υποβρύχιο 1 να φθάσει στο Ναυπηγείο 
του Ανάδοχου την προκαθορισμένη Ημερομηνία κατάλληλα προετοιμασμένο. 
Μερικές αρχικές απαιτήσεις για το Υποβρύχιο που σχετίζονται με τις δραστηριότητες 
του εκσυγχρονισμού και της επισκευής εμφαίνονται στο Παράρτημα Ο της Σύμβασης 
αυτής, ΓΙεραιτέρτο λεπτομέρειες για την προετοιμασία αυτή του Υποβρυχίου θα 
συμφωνηθούν μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών εν εύθετοι χρόνο και τουλάχιστον 
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δύο (2) μήνες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών του 
Ανάδοχου, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 5. 

5. Η προβλεπόμενη Ημερομηνία άφιξης (ήτοι ημερομηνία έναρξης των 

εργασιών του Ανάδοχου) του Υποβρυχίου 1 στις εγκαταστάσεις του Ανάδοχου 
είναιΕϋΟ + 30 μήνες. 

6. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση των εργασιών επισκευής, ως η 
Προσθήκη 2 του Παραρτήματος Α αυτής της Σύμβασης, απαιτηθούν επιπρόσθετες 
εργασίες τότε ο Ανάδοχος θα πληροφορήσει εγγράφως τον Αγοραστή ανάλογα 
καθώς και για τις σχετικές συνέπειες. Γραπτή συμφωνία για αυτές τις επιπρόσθετες 
εργασίες συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στην τιμή και στο χρονοδιάγραμμα 
παράδοσης μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών πρέπει να υπάρξει μεταξύ των 
Συμβαλλόμενων εντός τριών (3) Ημερών από της λήψεως από τον Αγοραστή της 
σχετικής ειδοποίησης του Ανάδοχου. Σε περίπτωση που αυτές οι επιπρόσθετες 
εργασίες συμφωνηθεί να εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, τότε ο Ανάδοχος 
δικαιούται να ζητήσει από τον Αγοραστή να του παρέχει τα απαιτούμενα 
ανταλλακτικά στον χρόνο που θα προσδιορίζεται από τον Ανάδοχο ώστε να 
αποφευχθεί καθυστέρηση στις δραστηριότητες του Ανάδοχου. 

7. Περαιτέρω απαραίτητες διαδικασίες / συμφοινίες, επιπλέον αυτών που 
περιγράφονται ανωτέρω καθώς και στο Άρθρο 5 παράγραφος 4.1 αυτής της 
Σύμβασης, σχετικά με τις εργασίες επισκευής, εάν απαιτούνται, θα δημιουργηθούν σε 
εύλογο χρόνο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 

8· ό,τι αφορά στα υλικά του Αγοραστή καθώς και στις υπηρεσίες και 

πληροφορίες του Αγοραστή (ΟΡΕ/ΟΡί) για τις εργασίες επισκευής θα εφαρμόζεται 
επίσης το Αρθρο 21. Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι η συστοιχία που θα παρασχεθεί από 
τον Αγοραστή για το Υποβρύχιο I θα είναι καινούργια και θα συνοδεύεται από τα 
σχετικά πιστοποιητικά της. 
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ΑΡΘΡΟ 9 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

1. Κάθε Υποβρύχιο και όλα τα υλικά, ανταλλακτικά και μηχανήματα αυτού, είτε 
επί πλοίου είτε όχι, θα είναι ασφαλισμένα από τον Ανάδοχο με δικές του δαπάνες, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου εκσυγχρονισμού, επισκευής, κατασκευής και δοκιμών, 
μέχρι την παράδοση και αποδοχή του εν λόγω Υποβρύχιου. 

Η ασφάλιση αυτή θα καλύπτει μέχρι το ποσό που αναφέρεται στις 
παραγράφους 3.1, 3.2 και 3.3 αντίστοιχα του Αρθρου 5 για το αντίστοιχο Υποβρύχιο 
και την αξία τ(ον υλικών του Αγοραστή (ΟΡΕ), συν αξία πέντε τοις εκατό (5%) για 
κάλυψη της αναπροσαρμογής των τιμών και άλλων εξόδων. 

-■>. Η αξία των Υλικών του Αγοραστή (ΟΡΕ) θα γνωστοποιείται από τον 
Αγοραστή στον Ανάδοχο εγκαίρως πριν την παράδοση των Υλικών του Αγοραστή 
(ΟΡΕ). 

4. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τα Υποβρύχια θα εκδοθεί από κοινού, στο 
όνομα του Αγοραστή και του Ανάδοχου, από πρώτης κλάσεως ασφαλιστές, και θα 
συμπεριλαμβάνει όλους τους κινδύνους πλην του πολέμου, σύμφωνα με τους όρους 
του «Ιηεόΐυΐο 01αυ$ε$ ίοτ Βυίΐάετ Κί5ΐ<$». 1 ια το Υποβρύχιο 1 ενα υπογεγραμμένο 
αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο στον 
Αγοραστή, πριν από την άφιξη του Υποβρυχίου 1 στις εγκαταστάσεις του Ανάδοχου, 
ενω για τα Υποβρύχια 2 και 3 ενα υπογεγραμμένο αποδεικτικό ασφαλιστικής 
κάλυψης θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο στον Αγοραστή μετά την Ημερομηνία 
Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας (ΕϋΟΑ). 

5· ~ε περίπτωση που οποιοδήποτε Υποβρύχιο, από οποιαδήποτε αιτία και 
οποτεδήποτε, περιέλθει ή θειορηθεί ότι έχει περιέλθει σε ολική απώλεια και η 
απώλεια αυτή, σύμφωνα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, θεωρηθεί τεκμαρτή ή 
συμφωνημενη ή κατά συμβιβασμό ολική απώλεια, το σύνολο της ασφαλιστικής 
αποζημίωσης θα καταβληθεί από κοινού στον Αγοραστή και στον Ανάδοχο, ως 
αποζημίωση. Από τα χρήματα αυτά, ο Αγοραστής θα εισπράξει τα ποσά που θα έχουν 
πληριοθεί από αυτόν στον Ανάδοχο, και επιπλέον την α£ία των υλικών Αγοραστή 
(ΟΡΕ), σύμφωνα με την παράγραφο 2 ανωτέρω, και οποιοδήποτε υπόλοιπο ποσό θα 
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ανήκει στον Ανάδοχο. Έναντι της προαναφερόμενης είσπραξης της αποζημίωσης, ο 
Αγοραστής θα απελευθερώσει τις εγγυήσεις που έχουν εκδοθεί υπέρ αυτού, σε 
αναλογία προς τα εισπραχθέντα ποσά. Σε μία τέτοια περίπτωση ολικής απώλειας, το 
αντίστοιχο τμήμα αυτής της Σύμβασης θα θεωρηθεί λυθέν, χωρίς περαιτέρω σχετική 
ευθύνη του Αγοραστή ή/και του Ανάδοχου. 

6. Σε περίπτωση κατά την οποία, η ζημία ασφαλισθέντων αντικειμένων δεν έχει 
ως αποτέλεσμα την ολική απώλεια ή τεκμαρτή ολική απώλεια της ασφαλιζόμενης 
περιουσίας, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 4, ο Αγοραστής θα δώσει άμεσα 
την έγγραφη συναίνεσή του ώστε οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις να 
καταβληθούνστον Ανάδοχο και οι ζημίες να επισκευαστούν ή τα κατεστραμμένα 
μέρη να αντικατασταθούν από τον Ανάδοχο κατά συνήθη τρόπο και κατά τις 
εργάσιμες ώρες, κάνοντας χρήση των ποσών αυτών αντιστοίχως. Ο χρόνος 
παράδοσης, κατά το Αρθρο 24 της Σύμβασης αυτής, θα επεκταθεί αντίστοιχα, 
κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ του Αγοραστή και του Ανάδοχου, λαμβάνοντας 
υπόψη την καθυστέρηση στην παράδοση που προκλήθηκε από κάθε τέτοιου είδους 
ζημία ή οποιαδήποτε επισκευή αυτής. Τυχόν επιπλέον δικαιώματα, πέραν των 
παραπάνιο, δεν είναι δυνατό να θεμελιωθούν από τέτοιου είδους ζημίες. 

7. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης αυτής της Σύμβασης στις εγκαταστάσεις του 
Κύριου Υποκατασκευαστή , ο Κύριος Υποκατασκευαστής, με δικά του έξοδα, θα 
ασφαλίσει έναντι ατυχημάτων το προσιοπικό του Αγοραστή, το οποίο θα είναι 
επιφορτισμένο για το σκοπό αυτό στις εγκαταστάσεις του Κύριου Υποκατασκευαστή 
ή στις εγκαταστάσεις των υποκατασκευαστών του. 

Η ασφάλιση θα καλύπτει τα παρακάτω ποσά ανά άτομο : 

Περίπτωση Θανάτου: 50.000,00 ΕΥΡΩ (πενήντα χιλιάδεε ΕΥΡΩ) 

Περίπτωση Αναπηρίας: ] 00.000.00 ΕΥΡΩ (εκατό χιλιάδες ΕΥΡΩ) 

Η ασφάλιση επίσης θα καλύπτει τους κινδύνους για το προσωπικό του Αγοραστή στα 
συνηθισμένα μέσα μεταφοράς, που θα χρησιμοποιούνται για μετάβαση στα συνεργεία 
του Κύριου Υποκατασκευαστή) ή των υποκατασκευαστών του, ή για την επιστροφή 
από εκεί. Οποιοσδήποτε άλλες απαιτήσεις κατά του Αναδόχου και του Κύριου 
Υποκατασκευαστή θα αποκλείονται. 
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ΑΡΘΡΟ 10 

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύμβαση αυτή θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους Ελληνικούς 
νόμους. 
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ΑΡΘΡΟ 11 

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ 

1.1. Ο Ανάδοχος, θα προμηθεύσει, τοποθετήσει, δοκιμάσει και παραδώσει όλα τα 
υλικά και θα διαθέσει όλες τις υπηρεσίες για τον Εκσυγχρονισμό του Υποβρυχίου 1, 
όπως προδιαγράφεται στην παρούσα Σύμβαση. Για τα υλικά ΟΡΕ, ισχύει το 
Άρθρο 21. 

1.2. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες και θα παρέχει τα υλικά για την 
εκτέλεση της τελικά συμφωνηθείσας Προδιαγραφής Επισκευής του Υποβρυχίου 1, 
όπως περιγράφεται στην Προσθήκη 2 του Παραρτήματος Α σε συνδυασμό με το 
Παράρτημα Τ. Για τα υλικά ΟΡΕ, ισχύει το Αρθρο 21. 

1.3 Ο Ανάδοχος, θα προμηθεύσει, τοποθετήσει, δοκιμάσει και παραδώσει όλα τα 
υλικά και θα διαθέσει όλες τις υπηρεσίες για τον Κατασκευή των Υποβρυχίων 2 και 
3, όπως προδιαγράφεται στην παρούσα Σύμβαση. Για τα υλικά ΟΡΕ, ισχύει το 
Αρθρο 21. 

2. Υλικά και συσκευές ("ΒΟΓ' σύμφιονα με τις Προσθήκες I και 3 του 
Παραρτήματος Α της παρούσας Σύμβασης) εκτός των ΟΡΕ, θα πιστοποιούνται από 
τον Ανάδοχο, όπως προδιαγράφεται λεπτομερώς στα Αρθρα 13 και 14, έτσι ώστε η 
ποιότητά τους να συμφωνεί με την Τεχνική Προδιαγραφή, σύμφιονα με τις 
Προσθήκες 1 και 3 του Παραρτήματος Α αυτής της Σύμβασης. 

3.1 Τα υλικά, μηχανήματα, εξοπλισμός που θα παραδοθούν για τα νέα και 
τροποποιημένα μηχανήματα / συστήματα του Υποβρυχίου 1 θα είναι καινούργια ή 
τροποποιημένα, εκτός των περιπτώσεων που θα χρησιμοποιηθούν για τις δοκιμές του 
Υποβρυχίου 1 και την εκπαίδευση του προσωπικού του Αγοραστή. 

3.2 Τα υλικά, μηχανήματα, εξοπλισμός τιον Υποβρυχίων· 2 και 3 θα είναι 
καινούργια από το εργοστάσιο, εκτός τιον περιπτώσεων που θα χρησιμοποιηθούν για. 
τις δοκιμές των Υποβρυχίων 2 και 3 και την εκπαίδευση του προσιοπικού του 
Αγοραστή. 

3.3 Για τις εργασίες επισκευής που θα εκτελεσθούν στο Υποβρύχιο 1 για τα 
κατιοτέρω κύρια αντικείμενα: 
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- Ρτοριιΐδίοη Μοϊογ 

- ϋίοδεί Εη§ϊη6 

- Οβηετ&Ιοτ εείε 

- 3\νΐ{οΗΕθ3πΐ3 3η<1 Ροννετ Οίδίηόυίΐοη 

- Ηοϊδίεόΐε Μ35ΐ 

- 31ι&ίίΐη§ 3γ$ίειη 

ο Ανάδοχος θα αναθέσει την εργασία στον αντίστοιχο κατασκευαστή προέλευσης η 
όπου αλλού συμφωνηθεί αμοιβαία με τον Αγοραστή. Εάν για λόγους ΕΠΑ αυτές οι 
εργασίες εκτελεσθούν με Ελληνικές εταιρείες ο Ανάδοχος θα διασφαλίζει ότι ο 
κατασκευαστής προέλευσης θα παρέσχει ένα πιστοποιητικό που θα εξασφαλίζει την 
ικανότητα του ενεργούντος υποκατασκευαστή να εκτελέσει την απαραίτητη εργασία. 

Σε κάθε περίπτωση αυθεντικά ανταλλακτικά θα χρησιμοποιηθούν από τον αρχικό 
κατασκευαστή και αντίστοιχα από τον ενεργούντα υποκατασκευαστή για την 
εκτέλεση των εργασιών εκσυγχρονισμού και επισκευής. Ο κατασκευαστής 
προέλευσης και ο ενεργών υποκατασκευαστής θα παρουσιάσουν στον Ανάδοχο τα 
σχετικά έγγραφα που θα αποδεικνύουν ότι για τις εργασίες εκσυγχρονισμού και 
επισκευής των ως άνω αναφερομένων μηχανημάτων έχουν χρησιμοποιηθεί γνήσια 
ανταλλακτικά. 

4. Η σειρά εργασιών για τα Υποβρύχια για την περίοδο μετά την Ημερομηνία 
Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας (ΕϋΟΑ) παρατίθεται στο Παράρτημα 
ϋ. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν επιτύχει δύο (2) συνεχόμενα συμβατικά 
γεγονότα που αναφέρονται στο Παράρτημα Ο, ο Αγοραστής θα δικαιούται να 
καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με το Αρθρο 27. 
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ΑΡΘΡΟ 12 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 

1. Ούτε ο Αγοραστής ούτε ο Ανάδοχος μπορούν, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση 
του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, η οποία δεν θα παρέχεται για εύλογη αιτία μόνο, 
να εκχωρήσουν ή μεταβιβάσουν την Σύμβαση ή μέρος αυτής, ή μερίδιο ή δικαίωμα ή 
υποχρέωση που απορρέει από αυτήν, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Εντούτοις ο 
Ανάδοχος θα δικαιούται να εκχωρήσει τις απαιτήσεις πληρωμής του σύμφωνα με τη 
Σύμβαση σε μία ή περισσότερες αναγνωρισμένες Τράπεζες σύμφωνα με το Άρθρο 
45 του Προεδρικού Διατάγματος 284/1989. 

2. Οι βασικοί υποκατασκευαστές καΓ προμηθευτές του Ανάδοχου για τον 
εκσυγχρονισμό και την κατασκευή των Υποβρυχίων παρουσιάζονται στην Τεχνική 
Προδιαγραφή (Προσθήκ 1 και 3 του Παραρτήματος Α αυτής της Σύμβασης). Σε 
περίπτωση αλλαγής ή προσθήκης οποιουδήποτε βασικού υποκατασκευαστή ή 
προμηθευτή, ο Ανάδοχος θα ζητήσει την γραπτή συγκατάθεση του Αγοραστή. Η εν 
λόγιο συγκατάθεση δεν θα παρέχεται για εύλογη αιτία μόνο. Για τυχόν άλλους 
υποκατασκευαστές που θα επιλέγουν από τον Ανάδοχο κατά την αποκλειστική 
διακριτική του ευχέρεια, ο Ανάδοχος θα λαμβάνει υπόψη τους τοπικούς προμηθευτές. 

3. Οι βασικοί υποκατασκευαστές του Ανάδοχου για την επισκευή του 
Υποβρυχίου 1 θα κοινοποιηθούν από τον Ανάδοχο στον Αγοραστή δύο (2) μήνες 
πριν την προβλεπόμενη Ημερομηνία Έναρξης των εργασιών για το εν λόγω 
Υποβρύχιο. Για αυτόν τον κατάλογο των βασικών υποκατασκευαστών για τις 
εργασίες επισκευής ο Ανάδοχος θα ζητήσει την έγγραφη συγκατάθεση του 
Αγοραστή. Η εν λόγιο συγκατάθεση δεν θα παρέχεται για εύλογη αιτία μόνο. 
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ΑΡΘΡΟ 13 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Ο Αγοραστής θα μεριμνήσει στα πλαίσια της Διακρατικής συμφωνίας των 
χωρών μελών του ΝΑΤΟ, (8ΤΑΝΑΟ 4107) και σχετικού ΜΟΤ1 για υπηρεσίες πέραν 
των παρεχομένων από την 5ΤΑΝΑΟ 4107 και ο Ανάδοχος θα αποδεχθεί ο ίδιος και 
θα μεριμνήσει ώστε και ο Κύριος Υποκατασκευαστής να αποδεχθεί Κρατική 
Διασφάλιση Ποιότητας, από την Γερμανική Κυβέρνηση / Υπουργείο Άμυνας / 
Υπηρεσία Προμηθειών (ΒΥ/Β). Η Β\ΥΒ θα διαθέσει στις εγκαταστάσεις του Κύριου 
Υποκατασκευαστή αρμοδίως εξουσιοδοτημένο και κατάλληλο προσωπικό, που στο 
εξής θα αναφέρεται ως εκπρόσωπος Διασφάλισης Ποιότητας (ΟΑΚ), για έλεγχο 
ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΑΟΑΡ-110 κατά την διάρκεια της 
εκτέλεσης της Σύμβασης, που αφορά στην σχεδίαση του εκσυγχρονισμού και στην 
κατασκευή και δοκιμές αποδοχής (ΡΑΤε) για όλες τις νέες ή τροποποιημένες 
συσκευές / συστήματα για τον εκσυγχρονισμό, την επισκευή και την κατασκευή των 
Υποβρυχίων. 

2. Ο ΟΑΚ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, θα επικοινωνεί και θα 
συνεργάζεται στενά με /οποιουσδήποτε εκπροσώπους του Αγοραστή. 

3. Ο Αγοραστής θα διορίσει για το μέρος της παρούσας Σύμβασης, που αφορά 
στον εκσυγχρονισμό, επισκευή, κατασκευή και στις δοκιμές και ελέγχους αποδοχής 
των Υποβρυχίων, /αρμοδίως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του, οι οποίοι στο 
εξής θα καλούνται Ομάδα Εποπτείας Ποιότητας (ΟΕΠ), για να διεξάγουν Κρατική) 
Διασφάλιση Ποιότητας σε όλα τα στάδια της Σύμβασης, μέχρι την ολοκλήριαση της. 

Η ΟΕΠ είναι δυνατόν να επικουρείται από εξουσιοδοτημένο φορέα Διασφάλισης 
Ποιότητας (Νηογνώμονα). 

4. Η ΟΕΠ θα συγκροτείται από τη ΓΔΑΕΕ και θα υπάγεται σ’ αυτήν, σύμφιονα 
με τα Αρθρα 7 και 8 του Κανονισμού Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας του 
Αμυντικού Υλικού. Έχει δε οος αποστολή την παρακολούθηση της εκπλήρωσης από 
τον Ανάδοχο των συμβατικών του υποχρεώσεων, όσον αφορά στη συμμόρφιοση των 
υλικών και υπηρεσιών με τις συμβατικές απαιτήσεις, στην Ελληνική Προστιθέμενη 
Αξία (ΕΠΑ) για το Υποβρύχιο 1 και στο χρόνο παράδοσης, όπως προβλέπεται στο 
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παρόν Αρθρο, στο Άρθρο 20 και στον Κανονισμό Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας 
του Αμυντικού Υλικού (έκδοση Ιουνίου ’98). 

5. Η ΟΕΠ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, θα επικοινωνεί και θα 
συνεργάζεται με τους εκπροσώπους του Αγοραστή, δηλαδή το Ελληνικό Ναυτικό 
Κλιμάκιο Σκαραμαγκά (ΝΚΣ), οι οποίοι θα είναι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι για την 
παρακολούθηση της Σύμβασης εκ μέρους του Αγοραστή, όπως προβλέπεται στο 
Αρθρο 34 της παρούσας Σύμβασης. Ο Ανάδοχος θα διαθέσει στα μέλη της ΟΕΠ που 
θα εγκατασταθούν στις εγκαταστάσεις του, κατάλληλους χώρους για την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους (γραφείο με τηλέφωνο, Η/Υ, Ρεχ κλπ.) 

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τεκμηριώνει και να εφαρμόζει ένα Σύστημα 
Διασφάλισης Ποιότητας, που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου 150 9002, 
πιστοποιημένο από κατάλληλο οργανισμό μέλος του ίηίσπιαίΐοη&ΐ Αεεοοίώίοη οί 
Οΐαδδϊίϊοαίΐοη δοοίεΐϊοδ (ΙΑ05). Για το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην ΟΕΠ Σχέδιο Ποιότητας εντός είκοσι έξι 
(26) μηνών από την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Σύμβασης, σύμφιονα με τον 
Κανονισμό Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας και κατά το πρότυπο Αζ)ΑΡ-120. Η 
ΟΕΠ, εντός σαράντα (40) Ημερών από την παραλαβή θα εγκρίνει το Σχέδιο 

1 Ιοιότητας, ή θα διατυπώσει τις παρατηρήσεις της έπ' αυτού. Ο Ανάδοχος οφείλει να 
ικανοποιήσει τις παρατηρήσεις της ΟΕΠ και να επανυποβάλλει το Σχέδιο Ποιότητας 
εντός δέκα (10) Ημερών από την παρα7.αβή. Η τελική έγκριση από την ΟΕΠ θα γίνει 
εντός τιον επόμενων δέκα (10) Ημερών. Είναι αποδεκτό ότι το Σχέδιο Ποιότητας, 
που θα εφαρμόσει ο Ανάδοχος μπορεί να συμπληρώνεται με ειδικές πρόσθετες 
απαιτήσεις και μετά την έγκριση του, με τη σύμφωνη γνώμη των Συμβαλλόμενων 
Μερών. 

7. Οι βασικοί υποκατασκευαστές που θα επιλεγούν από τον Ανάδοχο και Οα 
έχουν τύχει της σύμφωνης γνώμης του Αγοραστή, υποχρεούνται να εφαρμόζουν ένα 
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας στα προϊόντα / υπηρεσίες, που τους ανατίθενται 
από τον Ανάδοχο που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 150-9002 και του 150-9001. 
Αλλως υποχρεούνται να εφαρμόζουν το Σύστημα Ποιότητας, το οποίο να τυγχάνει 
της έγκρισης του Ανάδοχου, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος 
Διασφάλισης Ποιότητας αυτού. 
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8. Ολες οι επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις θα διεξάγονται με τέτοιο τρόπο ώστε 
να μη καθυστερεί αναίτια η εργασία. Τυχόν έγγραφα και δεδομένα , τα οποία θα 
διαβιβάζει ο Ανάδοχος στην ΟΕΠ, στο ΝΚΣκαι στον ζ)ΑΚ, αντίστοιχα, προς έγκριση, 
θα επιστρέφονται στον Ανάδοχο, εγκεκριμένα ή με παρατηρήσεις, εφόσον υπάρχουν, 
μέσα σε είκοσι (20) Ημέρες από την ημέρα υποβολής. Σε περίπτωση μη επιστροφής 
μετά την παρέλευση των είκοσι (20) Ημερών, τα υποβληθέντα κατά τα ανωτέρω 
έγγραφα και δεδομένα θα θεωρούνται εγκεκριμένα. 

9. Ο Ανάδοχος ή ο Κύριος Υποκατασκευαστής θα ενημερώνουν γραπτώς την 
ΟΕΠ, το ΝΚΣ και τον ζ)ΑΚ. αντίστοιχα, σχετικά με τη διαθεσιμότητα υλικών και 
αντικειμένων έτοιμων για εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής (ΡΑΤ), στις 
εγκαταστάσεις των υποκατασκευαστών των, τουλάχιστο πέντε (5) Εργάσιμες Ημέρες 
ενιορίτερα. Επίσης, ο Ανάδοχος θα ενημερώνει, κατά τον ίδιο τρόπο, για τις 
προκαταρκτικές επιθεωρήσεις και τις δοκιμές, που θα λαμβάνουν χώρα στις 
εγκαταστάσεις του, τουλάχιστον τρεις (3) Εργάσιμες Ημέρες ενωρίτερα, έτσι ώστε ο 
ΟΑΚ και οι Επιθεωρητές να μπορούν να παρευρίσκονται. 

10. Κάθε επιθεώρηση θα αρχίζει και θα πραγματοποιείται αμέσως, ώστε να μην 
καθυστερεί αδικαιολόγητα η εργασία, εφόσον τα συμβατικά αντικείμενα είναι 
διαθέσιμα για επιθεώρηση. 

11. Ανεξάρτητα από τις δραστηριότητες της ΟΕΠ, του ΝΚΣ και του ς>ΑΚ, ο 
Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη για την ικανοποιητική) και εμπρόθεσμη εκτέλεση 
του Προγράμματος. 

12. Με μέριμνα του Αγοραστή θα εκδίδεται για κάθε Υποβρύχιο. Πιστοποιητικό 
Συμμόρφωσης (ΟειίίίϊοΗΐο οί Οοηίόιτηίίν - ΟοΟ). σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας, που θα καλύπτει το Υποβρύχιο και τα συστήματα 
του. 

13. Ειδικότερα, για τα Σύνολα των Υλικών (Ραοίωμυ Μιιίαπιιΐε) που θα 
κατασκευασθούν / τροποποιηθούν στη Γερμανία για τα Υποβρύχια, θα εκδοθεί 
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Οο(Γ) από τη Γερμανική Κυβερνητική Αρχή 
Διασφάλισης Ποιότητας (Β\ΥΒ), με μέριμνα του Αγοραστή σύμφιονα με την 
Διακρατική Συμφωνία (5ΤΑΝΑΟ-4107). 
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14. Τα υλικά και τα συστήματα του Υποβρυχίου 1 το οποίο θα εκσυγχρονισθεί 
η/και τροποποιηθεί θα συνοδεύονται από Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης των 
αντιστοίχων οίκων κατασκευής. Τα τελικά προϊόντα (ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ), θα 
συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (ΟοΟ), προσυπογραμμένο από την 
αρμόδια ΟΕΠ της ΓΔΑΕΕ. Με την έκδοση αυτών των πιστοποιητικών 
συμμόρφωσης (Οο€), μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών και ελέγχων 
αποδοχής, θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε η ποιοτική παραλαβή των Υποβρυχίων. 

15. Τα προσωπικά έξοδα του προσωπικού του Αγοραστή, (μισθοί, έξοδα 
ταξιδιών, παραμονής, ασφάλεια υγείας κλπ.) το οποίο προβλέπεται να 
χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των αναφερομένων στο παρόν Αρθρο, θα 
καλύπτονται από τον Αγοραστή. 

16. Τα πρότυπα ποιότητας 150 και Α(2ΑΡ που ισχύουν κατά την ενεργοποίηση 
της Σύμβασης και μνημονεύονται στο παρόν Αρθρο, θα εφαρμοστούν και θα ισχύουν 
μέχρι την ολοκλήρωση της Σύμβασης. 

17. Σχετικά με το προσωπικό του Αγοραστή, που θα έχει σχέση με κάθε 
Υποβρύχιο και έχει διατεθεί στις εγκαταστάσεις του Ανάδοχου για την υλοποίηση 
αυτής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα παρέχει σχετικές διευκολύνσεις. Συγκεκριμένα 
ο Ανάδοχος θα διαθέσει ένα γραφείο για τον Κυβερνήτη, ένα γραφείο για τους 
Αξιωματικούς και χώρους ενδιαίτησης (γραφείο, αποδυτήρια κλπ.) για το λοιπό 
προσωπικό. Τα γραφεία του Κυβερνήτου και των Αξιωματικών θα διαθέτουν 
τηλέφωνο, Η/Υ, φαξ κλπ. 
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ΑΡΘΡΟ 14 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

1. Οι Δοκιμές και Έλεγχοι Αποδοχής του εξοπλισμού και των συστημάτων που 
θα εκσυγχρονισθούν (νέα και τροποποιημένα), επισκευασθούν και κατασκευασθούν 
για καθένα από τα Υποβρύχια 1, 2 και 3, κατά περίπτωση, θα πραγματοποιούνται ως 
εξής: 

1.1 Εργοστασιακοί Ελεγχοι Αποδοχής (ΡΑΤδ) στις εγκαταστάσεις των 
Αναδόχου και των υποκατασκευαστών ή προμηθευτών του. 

1.2 Δοκιμές Αποδοχής εν Ορμω (Η ΑΤε) στο Ναυπηγείο του Αναδόχου. 

1.3 Δοκιμές Αποδοχής εν Πλω (3ΑΤε) οι οποίες θα πραγματοποιηθούν 
μετά την ολοκλήρωση και τον εξοπλισμό κάθε Υποβρυχίου. 

2. ΡΑΤε τα οποία έχουν σχέση με εργασίες που εκτελούνται στις εγκαταστάσεις 
του Ανάδοχου θα εκτελούνται με ευθύνη του Ανάδοχου. 

3. Τα ΗΑΤ$ και 3ΑΤδ θα εκτελεσθούν με ευθύνη του Ανάδοχου. Οι Δοκιμές 
και Ελεγχοι Αποδοχής (ΡΑΤε, ΗΑΤε, 8ΑΤ$) μνημονεύονται σε κατάλογο αναφοράς 
ελέγχων και δοκιμών Β§γ. 0603 των Προσθηκών 1 & 3 του Παραρτήματος Α αυτής 
της Σύμβασης. 

4. Οι προδιαγραφές Δοκιμών για ΡΑΤδ. ΗΑΤε και 5ΑΤε θα δοθούν στον 
Αγοραστή το αργότερο πέντε (5) μήνες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη του 
αντίστοιχου ελεγχου όπως ορίζενται στην Σύμβαση. 

5. Μη ολοκληρωμένες εργασίες, ελαττώματα, ανεπάρκειες, ελλείψεις και ζημίες 
που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια των ΡΑΤε πρέπει να αποκαθίστανται από τον 
Ανάδοχο, ως ανωτέρω παράγραφος 1 ο οποίος είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει το 
σχετικό μέρος της δοκιμής ΡΑΤ του αντίστοιχου συστήματος, όπου απαιτηθεί, ώστε 
να πιστοποιηθεί τελικώς η σωστή λειτουργία της συσκευής ■' συστήματος 

6. Ο Αγοραστής δεν θα αρνείται την ολοκλήρωση Δοκιμής ΡΑΤ. ΗΑΤ ή 5ΑΤ 
όπου εντοπίζονται μόνο ήσσονος σημασίας ελαττώματα των παραδοτέων, αλλά αυτά 
τα ελαττώματα δεν θα παρεμποδίζουν την εκπλήρωση μίαε σημαντικής 
επιχειρησιακής λειτουργίας ή αποστολής ή θα θέσουν σε κίνδυνο το προσιυπικό ή την 
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ασφάλεια του υλικού. Τέτοια ελαττώματα θα αποκαθίστανται όσο το δυνατόν 
συντομότερα. Στην περίπτωση εργοστασιακών δοκιμών (ΡΑΤ) κατά την παράγραφο 

1.1 του παρόντος Αρθρου θα αποκαθίστανται πριν την ΡΟΒ / ΡΟΑ παράδοση στον 
Ανάδοχο. 

7. Όλες οι Δοκιμές Αποδοχής (ΗΑΤε και 5ΑΤδ) θα εκτελεστούν πριν από την 
παράδοση κάθε Υποβρυχίου. Μέρος των Δοκιμών και Ελέγχων Αποδοχής μπορεί να 
εκτελεστοί κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης μετά από αμοιβαία συμφωνία. 

8. Ο Αγοραστής θα διαθέσει τους Αξιωματικούς και το πλήρωμα που απαιτείται 
για τις δοκιμές αποδοχής εν πλω (8ΑΤ$) των Υποβρυχίων όταν τούτο αιτηθεί από τον 
Ανάδοχο. Για τον λόγο αυτό έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν 
από την προβλεπόμενη Ημερομηνία έναρξης των δοκιμών εν Πλω (δΑΤε) θα δοθεί 
από τον Ανάδοχο στον Αγοραστή. 

9. Δοκιμές και Ελεγχοι Αποδοχής (ΡΑΤ, ΗΑΤ, 8ΑΤ), οι οποίοι θα διεξαχθούν 
μετά την παράδοση των Υποβρυχίων, σύμφωνα με την ως άνο) παράγραφο 7 ή όπιος 
με άλλο τρόπο έχει συμφωνηθεί, θα γίνουν με ευθύνη του Αγοραστή. Για αυτές τις 
δοκιμές και ελέγχους, κατόπιν αίτησης του Αγοραστή, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να διαθέσει, τα τυχόν απαραίτητα όργανα που έχουν προβλεφθεί στις 
σχετικές συμφιονηθείσες διαδικασίες δοκιμών για την εκτέλεση των συγκεκριμένων 
δοκίμων και ελέγχων, καθώς και το προσωπικό που θα κριθεί απαραίτητο από τον 
Ανάδοχο για υποστήριξη. 

10. Ο Αγοραστής με έξοδα του θα μεριμνήσει για τη διαθεσιμότητα άλλων 
πολεμικών πλοίων, αεροσκαφών, ελικοπτέρων και στόχων απαραίτητων για την 
εκτέλεση το)ν δοκιμών εν όρμω και εν πλιο (ΗΑΤε και 8ΑΤε). στα οποία αυτά 
απαιτούνται. Επιπρόσθετα, ο Αγοραστής θα παρέχει τα απαραίτητα όπλα (όπως 
καθορίζεται στο I Ιαράρτημα Ο) για την εκτέλεση των σχετικών ελέγχων και δοκιμών, 
όπιος ορίζονται στο εν λόγιο Παράρτημα ή όπιος αμοιβαία θα. συμφωνηθούν. 

Π. Ο Αγοραστής θα μεριμνήσει ώστε το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο που θα 
διέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των $ΑΤ$ των Υποβρυχίων 
2 και 3 στα Ελληνικά χωρικά ύδατα να θεσπιστεί το αργότερο εξήντα (60) Ημέρες 
πριν την έναρξη των 5ΑΤδ του Υποβρυχίου 2. Προς το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα 
ενημερώσει εγγράφως τον Αγοραστή ενενήντα (90) Ημέρες πριν την 
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προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης των 8ΑΤδ του Υποβρυχίου 2. Σε περίπτωση 
που ο Αγοραστής δεν θεσπίσει το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο εντός της ανωτέρω 
περιόδου, τότε ο Ανάδοχος θα δικαιούται παράταση τηςΛων περιόδουλων παράδοσης 
που προ βλέπονται στο άρθρο 24 παράγραφοι 1.2-1.3 της παρούσας Σύμβασης κατά 
μία (1) Ημέρα για κάθε Ημέρα μετά την πάροδο της ανωτέρω περιόδου που 
συνεχίζεται η μη θέσπιση από τον Αγοραστή του κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου 
για τα δΑΤδ των Υποβρυχίων 2 και 3. Σε περίπτωση που η μη θέσπιση από τον 
Αγοραστή συνεχίζεται για περισσότερες από 90 Ημέρες μετά την παραλαβή από τον 
Αγοραστή της ανώτερο) ειδοποίησης του Αναδόχου για την έναρξη των δΑΤδ του 
Υποβρυχίου 2, τα δΑΤδ για το Υποβρύχιο αυτό θα θεωρούνται ολοκληρωμένα. Τα 
ανωτέρω θα ισχύουν κατ’ αναλογία αναφορικά με τα δΑΤε του Υποβρυχίου 3. 

]2 · Δοκιμές ακουσ τ ικ ής και ααγνητικής υπογραφής νια τα Υποβρύγια 2 και 3 . 

Σε περίπτωση όπου, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΗΑΤδ και 
3ΑΤδ των Υποβρυχίων 2 και 3 και πριν την παράδοση τιον Υποβρυχίων αυτών στον 
Αγοραστή, δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις στην Ελλάδα για την εκτέλεση των δοκιμών 
ακουστικής και μαγνητικής υπογραφής για τα. εν λόγιο Υποβρύχια, τότε ισχύουν τα 
ακόλουθα: 

12.1 Τοό. Υποβρύχιο(α) θα παραδοθεί(ουν) στον Αγοραστή, υπό την 
προϋπόθεση ότι όλες οι άλλες υποχρεώσεις του Αναδόχου, σχετικά με την 
παράδοση και αποδοχή του(ων) εν λόγιο Υποβρυχίου(ων), σύμφωνα με τα 
προβ?ι.επόμενα στη Σύμβαση, έχουν ολοκληρωθεί, τυχόν δε εκκρεμότητες θα 
διευθετούνται. Πέντε ημέρες προ της παράδοσης του Υποβρυχίου θα εκδοθεί 
από τον Ανάδοχο και θα δυθεί στον Αγοραστή Εταιρική «Εγγυητική 
Επιστολή Πληρωμής» ύψους δέκα πέντε τοις εκατό (15%) επί της τιμής του 
αντίστοιχου Υποβρυχίου ως αναφερεται στο Αρθρο 5. παράγραφος 3 της 
παρούσας. Η εν λόγιο Εγγυητική Επιστολή Πληρωμής θα είναι σε ισχύ 
καθόλη την διάρκεια των δοκιμών ακουστικής και μαγνητικής υπογραφής και 
θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών 
αυτών. Οι εν λόγω δοκιμές θα πρέπει να έχουν εκτελεστεί εντός μιάς 
περιόδου πενιε (5) μηνών από την ημερομηνία παραδόσεως του Υποβρυχίου. 
Μετά το τέλος της ως άνω περιόδου η Εγγυητική Επιστολή Πληρωμής θα 
_ επιστραφεί στον Ανάδοχο εφ όσον οι δοκιμές δεν έχουν εκτελεσθεί. 
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12.2 Στους χρόνους των εγγυήσεων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
Αρθρο 17, θα προστεθεί ο χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση 
δοκιμών αυτών. 


στο 

των 
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ΑΡΘΡΟ 15 

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ 

1. Οι επιδόσεις των Υποβρυχίων θα είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στα Παραρτήματα Β και Β1 αυτής της Σύμβασης. Σε σχέση με το 
Υποβρύχιο 1 επειδή η απόδοση του εν λόγω Υποβρυχίου εξαρτάται από την σωστή 
εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών επισκευής, για να επιτευχθούν οι 
Προδιαγραμμένες επιδόσεις αυτού του Υποβρυχίου, ο Αγοραστής θα αποδεχθεί την 
συμβουλή και τις συστάσεις του Ανάδοχου για τις (τυχόν) επιπρόσθετες εργασίες 
που θα διαπιστωθούν ότι απαιτούνται κατά την εκτέλεση των εργασιών επισκευής, 
σύμφωνα με την τελική Προδιαγραφή Επισκευής. 

2. Λεπτομερείς τιμές για την αξιολόγηση των επιδόσεων ή της καταστάσεως του 
καθενός Υποβρύχιου καθορίζονται στα Παράρτημα Β και Β1 αυτής της Σύμβασης, 
για τα κατωτέρω : 

2.1. Για το Υποβρύγιο 1 : 

2.1.1 Σκάφος 

2.1.1.1 Επιφανειακή Ευστάθεια ΜΟ (Μετακεντρικό Ύψος) 

2.1.1.2 Ευστάθεια εν Καταόύσει ΒΟ (Υψος Ευσταθείας) 

2.1.1.3 Εφεδρική I Ιλευστότητα 

2.1.1.4 Μέγιστη Ταχύτητα εν καταδύσει με Συστοιχία 

2.1.1.5 Μέγιστη Ταχύτητα εν καταδύσει με Ρυεί ΟεΙΙ 

2.1.1.6 Μέγιστη Ταχύτητα σε κατάσταση Αναπνευστήρα (Οίε.ςεί) 

2.1.1.7 Μέγιστη Ταχύτητα στην Επιφάνεια (Οίεεοί) 

2.1.1.8 Μέγιστη Ακτίνα Ενέργειας Περιπολίας εν Καταδύσει με 
Συστοιχία 

2. Ε1.9 Ακτίνα Ενέργειας Περιπολίας εν Καταδύσει (Ριιοί ΟοΙΙ) 

2.1.1.10 Τακτικός Βαθμός Απόκρυψης 

2.1.1.11 Τακτική Διάμετρος 
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2.1.1.12 Συνθήκες Περιβάλλοντος 

2.1.1.13 Σπηλαίωση 

2.1.1.14 Ακουστική Υπογραφή 

2.1.1.15 Επιδόσεις Ακρίβειας Αισθητήρων Οπλικού Συστήματος. 
2,2 Για τα ΥποΒούγια 2 και 3 : 

2.2.1 Σκάφος 
Μετακεντρικό Ύ ψος 

Μέγιστος Μοχλοβραχίονας Επαναφοράς εν Καταδύσει 

Εφεδρική Πλευστότητα 

Δοκιμή Βάθους Κατάδυσης 

Μεγίστη Ταχύτητα εν καταδύσει με Συστοιχία 

Μεγίστη Ταχύτητα εν καταδύσει, με Ρυεί Θεΐΐ 

Μέγιστη 1 αχυτητα εν καταδύσει, για την Λειτουργία των Ιστών 

Μεγίστη Ταχύτητα στην Επιφάνεια με τις Κύριες Μηχανές 

Μέγιστη Ακτίνα Ενέργειας Περιπολίας εν Καταδύσει με Συστοιχία 

Μέγιστη Ακτίνα Ενέργειας Περιπολίας εν Καταδύσει με Ρυεί Οεΐΐ 

Τακτικός Βαθμός Αποκρύψεως (1 11 Περίπτωση - 8%) 

Τακτικός Βαθμός Αποκρύψεως (2 11 Περίπτωση - 12,5%) 

Τακτική Διάμετρος 
Συνθήκες 1 Ιεριβάλλοντυς 
2.2.2 Υπογραφές 
Ακουστική Υπογραφή 
Μαγνητική Υπογραφή 

Θόρυβος με μορφή παλμών μικρής διάρκειας 
Σπηλαίωση 
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2.2.3 Οπλικό Σύστημα 

3. Υπολογισμοί, έλεγχοι σε περιβάλλον προσομοίωσης ή και δοκιμές είναι 
δυνατό να πραγματοποιηθούν, όπως καθορίζονται στο Παράρτημα Α της Σύμβασης 
αυτής, με σκοπό να πιστοποιηθεί ότι οι επιδόσεις ή η κατάσταση του κάθε 
συστήματος και — όπου ισχύει — του Υποβρύχιου ως ολοκληρωμένου συστήματος 
(συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ΟΡΕ) είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις, 
όπως προδιαγράφονται στα Παραρτήματα Α (Προσθήκες 1 & 3), Β και Β1, κατά 
περίπτωση, αυτής της Σύμβασης. 

4. Σε περίπτωση όπου, οποιοδήποτε σύστημα δεν επιτύχει την Τεχνική 
Προδιαγραφή, όπως καθορίζεται στις Προσθήκες 1 και 3 του Παραρτήματος Α αυτής 
της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις δυνατές ενέργειες για να εντοπισθεί 
και να διορθωθεί τυχόν δυσλειτουργία και να επισκευασθεί ή να αντικατασταθεί 
τυχόν ελαττωματικός εξοπλισμός. Για τα ΟΡΕ εφαρμόζεται το Αρθρο 21 της 
Σύμβασης αυτής. 

5. Σε περίπτωση όπου, οι επιδόσεις των Υποβρυχίων δεν επιτευχθούν, σύμφωνα 
με τα Παραρτήματα Β και ΒΙ„ αντίστοιχα, τότε επιπρόσθετα θα εφαρμόζονται τα 
Αρθρα 25 ή/και 27 της παρούσας (εφόσον εφαρμόζεται). 
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ΑΡΘΡΟ 16 ,. · 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των δοκιμών και ελέγχων, 
εργοστασιακών, εν όρμω και εν πλω (ΡΑΤ 5 , ΗΑΤε, 3ΑΤ 5 ), εκτός από τις δοκιμές οι 
οποίες αμοιβαία θα συμφωνηθεί να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια της περιόδου 
εγγύησης, για να πιστοποιηθεί η συμμόρφωση έκαστου Υποβρύχιου με αυτήν την 
Σύμβαση, το εν λόγω Υποβρύχιο, καθαρό, χρωματισμένο και ασφαλώς ελλιμενισμένο 
θα γίνει αποδεκτό από την Επιτροπή Αποδοχής του Αγοραστή και θα εκδοθεί 
Πρωτόκολλο Παράδοσης και Αποδοχής, όπως στο Παράρτημα Ν αυτής της 
Σύμβασης, δεόντως υπογεγραμμένο από τον Ανάδοχο και την Επιτροπή Αποδοχής 
του Αγοραστή. Το Πρωτόκολλο αυτό θα πιστοποιεί ότι το εν λόγω Υποβρύχιο έχει 
εκσυγχρονισθεί και επισκευασθεί ή κατασκευαστεί, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη 
Σύμβαση. Στο Πριοτόκολλο θα συμπεριλαμβάνεται δήλωση, με την οποία ο 
Ανάδοχος θα εγγυάται ότι το Υποβρύχιο παραδίδεται ελεύθερο οιασδήποτε αξιώσεως 
για κατάσχεση, διεκδίκηση, υποθήκη, ή άλλες επιβαρύνσεις για το ίδιο και όλα τα 
συστήματα του. Κατά την παράδοση, ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Επικεφαλής 
των Επιθεωρητών τα καθοριζόμενα στην Σύμβαση αυτή πιστοποιητικά. 

2. Ήσσονος σημασίας αποκλίσεις από τις συμφωνημένες επιδόσεις ή ελλείψεις, 
οι οποίες δεν επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία του Υποβρύχιου, δεν θα 
εμποδίσουν την αποδοχή του Υποβρύχιου αλλά θα πρέπει να αποκατασταθούν όπως 
θα συμφωνηθεί στο σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης και Αποδοχής, κατά το 
Παράρτημα Ν της Σύμβασης αυτής. 

3. Με την επιφύλαξη τιον όσιον προβλέπονται στο Αρθρο 7 παράγραφος I. από 
την στιγμή όπου, το Πριοτόκολλο Παράδοσης και Αποδοχής του Υποβρύχιου, 
συμφιονα προς το Παράρτημα Ν της Σύμβασης αυτής, θα υπογραφεί δεόντως, η 
πλήρης κυριότητα . κατοχή και οι κίνδυνοι του εν λόγιο Υποβρύχιου μεταφέρονται 
στον Αγοραστή. 

4. Θα υπάρξει μία «Περίοδος Παραμονής» στις Εγκαταστάσεις του Ανάδοχου 
για κάθε ένα Υποβρύχιο, η οποία δεν θα υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) Ημέρες, 
αρχίζοντας από την επόμενη Ημέρα της Παράδοσης και Αποδοχής από τον Αγοραστή 
του σχετικού Υποβρύχιου. Κατά την Περίοδο Παραμονής αυτή, όλες οι 
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εκκρεμότητες, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί στο Πρωτόκολλο Παράδοσης και 
Αποδοχής, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Ν της Σύμβασης αυτής, θα πρέπει να 
έχουν αποκατασταθεί πριν από την αναχώρηση του Υποβρύχιου από τις 
εγκαταστάσεις του Ανάδοχου. 

5. Ο Ανάδοχος και οι υποκατασκευαστές και προμηθευτές του μπορούν να 
εκτελέσουν εργασίες εγγύησης στα Υποβρύχια κατά τις “Περιόδους Παραμονής”. 

6. Ο Αγοραστής θα μεριμνήσει όπως κάθε Υποβρύχιο μετακινηθεί από τις 
εγκαταστάσεις του Ανάδοχου πριν ή με τη λήξη της προαναφερόμενης Περιόδου 
Παραμονής κάθε Υποβρυχίου. 
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ΑΡΘΡΟ 17 
ΕΓΓΥΗΣΗ 

Η εγγύηση για κάθε Υποβρύχιο ισχύει ως ακολούθως: 

1.1. Ο Ανάδοχος εγγυάται τις εργασίες εκσυγχρονισμού και επισκευής του 
Υποβρύχιου 1, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α της Σύμβασης αυτής, 
για μια περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα αποδοχής του Υποβρύχιου 
1, σύμφωνα με το Άρθρο 16. Περαιτέρω, ο Ανάδοχος θα μεταβιβάσει στον 
Αγοραστή τις υφιστάμενες εγγυήσεις που που έχει λάβει δια εκχωρήσεως από 
τους υποκατασκευαστές και προμηθευτές του, όπως οι εγγυήσεις αυτές 
ισχύουν κατά την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας 
(ΕϋΟΑ). Τέτοιες εγγυήσεις θα ισχύουν τότε απευθείας υπέρ του Αγοραστή, ο 
οποίος θα έχει όλα τα δικαιώματα και αξιώσεις κατά του αντίστοιχου 
υποκατασκευαστή/προμηθευτή υπό τους όρους και προϋποθέσεις εκάστης 
τέτοιας εγγύησης. Μέσα στην περίοδο αυτή, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για 
την αποκατάσταση, με δικά του έξοδα, κάθε ελαττώματος που τυχόν θα 
προκληθεί από κακοτεχνία ή από ελαττωματικά υλικά. Αυτό περιλαμβάνει 
επίσης και τη διερεύνηση της βασικής αιτίας του ελαττώματος ή έλλειψης, 
προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι αυτή η βασική αιτία δεν θα επανεμφανιστεί 
στα αντίστοιχα συστήματα ή εξοπλισμό του Υποβρύχιου I. Ο Αγοραστής θα 
επιτρέψει την ανεμπόδιστη εξέταση και αποκατάσταση του ελαττωματικού 
μέρους και της βασικής αιτίας του ελαττώματος ή έλλειψης. Η εγγύηση δεν 
καλύπτει ελαττώματα ή ελλείψεις, οι οποίες οφείλονται σε φυσιολογική 
φθορά, λανθασμένο ή απρόσεκτο χειρισμό ή/και συντήρηση, θεομηνίες και 
λανθασμένο χειρισμό τρίτων, καθώς και στην αναπλήρωση των αναλωσίμων 
ειδών και των Υλικών Αγοραστή (ΟΡΕ). 

1.2. Ο Ανάδοχος εγγυάται τα Υποβρύχια 2 και 3. όπως περιγράφονται στο 
1 Ιαράρτημα Α της Σύμβασης αυτής, για περίοδο δέκα οκτώ (] 8) μηνών αρχής 
γενομένης από την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσής τους, κατά τα 
προβλεπόμενα στις παραγράφους 1.2 και 1.3 του Αρθρου 24 της παρούσας (η 
«Περίοδος Εγγύησης για τα Υποβρύχια 2 και 3»), Η έναρξη της Περιόδου 
Εγγύησης για τα Υποβρύχια 2 και 3 θα παρατείνεται για όσο χρονικό 
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διάστημα καθυστερεί η παράδοση εκάστου εξ αυτών των Υποβρυχίων για 
λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του Ανάδοχου. Μέσα στην περίοδο 
αυτή, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση, με δικά του έξοδα, 
κάθε ελαττώματος ή έλλειψης που τυχόν θα προκληθεί από κακοτεχνία ή από 
ελαττωματικά υλικά. Αυτό περιλαμβάνει και τη διερεύνηση της βασικής 
αιτίας του ελαττώματος ή της έλλειψης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι 
αυτή η βασική αιτία δεν θα επανεμφανιστεί στα αντίστοιχα συστήματα ή 
εξοπλισμό των Υποβρυχίων 2 και 3. Ο Αγοραστής θα επιτρέψει την 
ανεμπόδιστη εξέταση και αποκατάσταση του ελαττωματικού μέρους και της 
βασικής αιτίας του ελαττώματος ή της έλλειψης. Η εγγύηση δεν καλύπτει 
ελαττώματα ή ελλείψεις, οι οποίες οφείλονται σε φυσιολογική φθορά, 
λανθασμένο ή απρόσεκτο χειρισμό ή/και συντήρηση, θεομηνίες και 
λανθασμένο χειρισμό τρίτων, καθώς και στην αναπλήρωση των αναλωσίμων 
ειδών και των Υλικών Αγοραστή (ΟΡΕ). 

2. Η περίοδος εγγύησης των συστημάτων, εξοπλισμού ή υλικών των 
Υποβρυχίων, τα οποία επισκευάσθηκαν ή αντί καταστάθηκαν υπό τους όρους της 
εγγύησης αυτής, θα επεκτείνεται κατά τον χρόνο για τον οποίον αυτά παρέμειναν 
εκτός λειτουργίας. 

2.1. Η υποχρέωση του Ανάδοχου σε περίπτωση βλάβης, η οποία 
καλύπτεται από την εγγύηση, θα είναι, κατ' επιλογήν του Ανάδοχου, να 
επισκευάσει εγκαίρως ή να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό. Σε 
περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει αντικατάσταση από το πλήρωμα του 
Υποβρύχιου, η αντικατάσταση θα γίνεται από τον Ανάδοχυ. 

2.2. Η εγγύηση αυτή προϋποθέτει την λήψη από τον Ανάδοχο, γραπτής 
ειδοποίησης του ελαττώματος σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο 
Παράρτημα Ο αυτής της Σύμβασης, αμέσως μόλις το ελάττωμα γίνει 
αντιληπτό από τον Αγοραστή, και ότι αυτή η ειδοποίηση θα ληφθεί εντός της 
περιόδου εγγύησης. 

3. Ο Ανάδοχος, στο τέλος της Περιόδου Εγγύησης για τα Υποβρύχια 2 και 3, 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.2 του παρόντος Αρθρου, θα μεταβιβάσει στον 
Αγοραστή την εγγύηση των συστημάτων εκείνων, ή συσκευών, ή υλικών των 
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Υποβρυχίων 2 και 3, τα οποία έχουν εγγύηση από τους υποκατασκευαστές για 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της Περιόδου Εγγύησης για τα Υποβρύχια 2 και 3. 

4. Σε περίπτωση όπου, μία απαίτηση εγγύησης μπορεί να εκτελεσθεί μόνο σε 
ναυπηγοεπισκευαστικές εγκαταστάσεις, ο Αγοραστής και ο Ανάδοχος θα 
συμφωνήσουν να φέρουν το σύστημα, την συσκευή ή το υλικό στο Ναυπηγείο του 
Ανάδοχου, για να εκτελεσουν εκεί τις απαραίτητες εργασίες εγγύησης ή στις 
Ναυτικές Βάσεις του Αγοραστή ή σε κάποιον άλλο Μεσογειακό ή Ευρωπαϊκό λιμένα, 
επιλέγοντας την προσφορότερη λύση από πλευράς κόστους και χρόνου. Στις δύο 
τελευταίες περιπτώσεις ο Ανάδοχος θα αποζημιώσει τον Αγοραστή για το κόστος της 
επισκευής και θα παράσχει με δικά του έξοδα ειδικούς εάν τούτο συμφωνηθεί από 
κοινού με τον Μηχανικό Εγγύησης. 

5. Οταν θα εκτελείται εργασία εγγύησης ο Ανάδοχος μπορεί να ζητήσει από τον 
Αγοραστή να διαθέσει Ανταλλακτικά Φόρτου Βάσεως, στο προσωπικό του Ανάδοχου 
υπό καθεστώς δανεισμού, τα οποία θα αντικατασταθούν από τον Κύριο Ανάδοχο Ο ΙΕ 
στον Πειραιά (ΙΝΟΟΤΕΚΜ3, έκδοση 1990, Νο. 460). 

Σε περίπτιοση όπου, ο Ανάδοχος αποτύχει να διευθετήσει επιμελώς οποιαδήποτε 
απαίτηση εγγύησης από τον Αγοραστή εντός περιόδου τριάντα (30) Ημερών από την 
λήψη του σχετικού εγγράφου εγγύησης, τότε ο Αγοραστής δικαιούται: α) να 
επισκευάσει τη βλάβη μέσω του αντιστοίχου κατασκευαστή / προμηθευτή και ο 
Ανάδοχος θα αποζημιώσει τον Αγοραστή για οποιοδήποτε εύλογο κόστος προκόψει 
με τον τρόπο αυτό, ή β) σε περίπτιοση που ο Ανάδοχος είναι ο κατασκευαστής / 
προμηθευτής των υλικών που αποτελούν το αντικείμενο της απαίτησης εγγύησης, η 
περίοδος εγγύησης γι' αυτά τα υλικά, επιπροσθέτως σε ότι αναφέρεται στο παρόν 
Αρθρο 17, θα παραταθεί κατά την περίοδο που θα μεσολαβήσει μεταξύ της 
παραλαβής από τον Ανάδοχο της σχετικής αίτησης επισκευής του Αγοραστή έως την 
επισκευή του υλικού ή την αντικατάστασή του από τον Ανάδοχο όπως θα ισχύει κατά 
περίπτωση. 

6. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να καλύψει τα έξοδα: 

6.1 Μεταφοράς, ναύλου, ασφάλισης και επισκευής των ελαττωματικών 

συσκευών ή υλικών υπό τους όρους εγγύησης της Σύμβασης αυτής που θα 
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αποστέλλονται από τον Αγοραστή στον Ανάδοχο ή στους υποκατασκευαστές 
του και αντίστροφα. 

6.2 Μεταφοράς, ναύλου και ασφάλισης για την αποστολή στον 
Αγοραστή, σύμφωνα με τους ΙΝΟΟΤΕΚΜ3 1990, καθώς και την επιστροφή 
στον Ανάδοχο ή τους υποκατασκευαστές του, του απαιτούμενου ειδικού 
εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για τον εντοπισμό και την επισκευή του 
βεβλαμένου μηχανήματος. 

6.3 Απασχόλησης ειδικών, στην περίπτωση που αυτό έχει συμφωνηθεί 
αμοιβαία σύμφωνα με την παράγραφο 4 ανωτέρω. 

6.4 Το κόστος επαναπλήρωσης τιον δεξαμενών οξυγόνου ή/και 
αποθήκευσης υδρογόνου σε περίπτωση όπου λόγω εργασιών εγγύησης 
απαιτείται η εκκένωση αυτών των δεξαμενών και το ελάττωμα ή η έλλειψη 
σχετίζεται με νέο ή τροποποιημένο μηχάνημα / συσκευή. 

7. Κατά την περίοδο της εγγύησης, ο Ανάδοχος θα εφοδιάζει τον Αγοραστή, 
μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, με υλικά επισκευής ή 
ανταλλακτικά, ως ανωτέριο παράγραφος 5. 

8. Οι εγγυήσεις, υποχρεώσεις και ευθύνες που αναφέρονται ρητά στην Σύμβαση 
αυτή αποτελούν τη μόνη και αποκλειστική ευθύνη του Ανάδοχου, σύμφωνα με το 
παρόν Αρθρο. Σε καμία περίπτωση ο Ανάδοχος δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση ή 
ευθύνη για αποθετικές, άμεσες ή έμμεσες ζημίες πέραν αυτών που προβλέπονται στο 
παρόν Αρθρο. 

9. Ο Ανάδοχος θα διαθέσει ένα (1) Μηχανικό Εγγύησης για όλα τα Υποβρύχια, 
στη διάθεση του Αγοραστή, από την ημέρα της αποδοχής κάθε Υποβρύχιου μέχρι την 
ημερομηνία λήξης της περιόδου εγγύησης αυτού, όπτος προβλέπεται στο παρόν 
Αρθρο. Οι διαδικασίες, σχετικά με τον Μηχανικό Εγγύησης, καθορίζονται στο 
Παράρτημα Ο αυτής της Σύμβασης. Αλλες απαραίτητες διαδικασίες, επιπροσθέτως 
αυτιον του 1 Ιαραρτήματος Ο αυτής της Σύμβασης θα συμφιονηθούν μεταξύ του 
Αγοραστή και του Ανάδοχου εν καιρώ. 

10. Ο Αγοραστής δέχεται ότι ο ανωτέρω Μηχανικός Εγγύησης μπορεί να 
επιβιβασθεί στο Υποβρύχιο όταν αυτό θα είναι εν πλω. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα 
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λάβει διευκολύνσεις και παροχές που αντιστοιχούν σε αυτές Αξιωματικού του 
Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού χωρίς χρέωση. 

II. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να διευθετήσει τις απαιτήσεις εγγύησης του 
Αγοραστή όπως προσδιορίζονται σε αυτό το Αρθρο 17. 
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ΑΡΘΡΟ 18 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε να παρασχεθεί εκπαίδευση για τη λειτουργία και 
την συντήρηση των νέων και τροποποιημένων συσκευών / συστημάτων του 
Υποβρυχίου 1, όπως ορίζεται στο Αρθρο 19 της Σύμβασης αυτής. 
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ΑΡΘΡΟ 19 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ (Ε8) 

1. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Αγοραστή Διοικητική Μέριμνα (Ε5) για τα 
Υποβρύχια, όπως λεπτομερώς προδιαγράφεται στο ΒΟγ 0700 των Προσθηκών 1 και 
3 του Παραρτήματος Α της Σύμβασης. 

2. Η Διοικητική Μέριμνα συνίσταται σε δραστηριότητες και εφόδια απαραίτητα 
προκειμένου να καταστεί ικανός ο Αγοραστής να ενσωματώσει τα νέα ή 
τροποποιημένα μηχανήματα / συστήματα στις ήδη υπάρχουσες Διαδικασίες 
Οργάνωσης του Αγοραστή και να προετοιμάσει την συντήρηση, την διαχείριση των 
υλικών και την εκπαίδευση όπως αναφέρονται κατωτέρω και προδιαγράφονται στην 
Προσθήκη 1 του Παραρτήματος Α της Σύμβασης αυτής για το Υποβρύχιο 1. Το 
αντικείμενο της προμήθειας και των υπηρεσιών που θα παραδοθεί/παρασχεθούν κατά 
την παρούσα Σύμβαση για τα Υποβρύχια 2 και 3 περιγράφεται στο Παράρτημα Ρ1 
στην ποσότητα όπως απαιτείται για τα Υποβρύχια 2 και 3. 

2.1 Υλικά Υποστήριξης για καινούρια ή και τροποποιημένα 
μηχανήματα/συστήματα για το Υποβρύχιο I 

2.1.1 Ανταλλακτικά επί πλοίου για αποστολή διάρκειας πενήντα (50) 
ημερών, υπό τον όρο των όσων προβλέπονται στην παράγραφο 7 του 
παρόντος Αρθρου. 

2.2 Τεχνική Πληροφόρηση Υποστήριξης για τα νέα ή τροποποιημένα 
μηχανήματα / συστήματα για το Υποβρύχιο 1: 

2.2.1 Εγχειρίδια Διαχείρισης Πλοίου 

2.2.2 Εγχειρίδια Συστημάτων και Συσκευών 

2.2.3 Σχέδια 

2.2.4 Πιστοποιητικά (ΡΑΤ) 

2.3 Εκπαίδευση του πληρώματος για τις νέες ή τροποποιημένες 
συσκευές/συστήματα [μία περίοδος εκπαίδευσης όπως προβλέπεται στο Βμτ. 
0770 της Προσθήκης 1 στο Παράρτημα Α για το Υποβρύχιο I]. 

2.4 Μαθήματα Εκπαιδεύσεως 
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Το αντικείμενο προμήθειας και υπηρεσιών που θα παρασχεθούν με την 
Σύμβαση αυτή περιγράφεται στην Προσθήκη 1 του Παραρτήματος Α. 

3. Τα μαθήματα εκπαίδευσης, κατά την ανωτέρω παράγραφο 2.3 για το 
Υποβρύχιο 1 θα καλύπτει κάθε συγκεκριμένο θέμα εκπαίδευσης σε επαρκές βάθος, 
για να επιτραπεί στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες 
για την σωστή και ασφαλή λειτουργία και την επιτυχή συντήρηση των νέων ή 
τροποποιημένων συσκευών / συστημάτων του Υποβρυχίου 1. Το εκπαιδευτικό υλικό 
και τα μαθήματα, σύμφωνα με το Παράρτημα Ρ1 θα καλύπτει, κάθε συγκεκριμένο 
θέμα εκπαίδευσης σε επαρκές βάθος, για να επιτραπέι στους εκπαιδευόμενους να 
αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία και 
επιτυχή συντήρηση των Υποβρυχίων 2 και 3. 

4. Η εκπαίδευση που περιγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο 2.3 για το 
Υποβρύχιο 1 και στο Παράρτημα Ρ1 (Βμι\ 0770) της Σύμβασης αυτής, θα γίνεται 
στις εγκαταστάσεις ή/και επί των Υποβρυχίων, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Α 
(ΒΟγ 0770) της Σύμβασης αυτής στις συσκευές / συστήματα των Υποβρυχίιυν. 

5. Τα έξοδα εκπαίδευσης που σχετίζονται με την εφαρμογή και διεξαγωγή των 
μαθημάτιον συμπεριλαμβανομένων των μέσων εκπαίδευσης και των βοηθημάτων, 
όπως αναγράφονται στις αντίστοιχες προδιαγραφές, συμπεριλαμβάνονται στο 
Συνολικό Βασικό Συμβατικό Τίμμα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Αρθρου 5 της 
Σύμβασης αυτής. Όλα τα άλλα έξοδα όπως προσωπικά έξοδα των εκπαιδευόμενων 
(π.χ. μισθοί, ταξιδιωτικοί ναύλοι, διατροφή, κατάλυμα, ασφάλιση υγείας) θα 
καλύπτονται από τον Αγοραστή. 

6. Λεπτομέρειες σχετικά με το χρόνο, τη διάρκεια, τις προϋποθέσεις, τον τόπο, 
το υλικό εκπαίδευσης, τον μέγιστο αριθμό και τις ικανότητες των συμμετεχόντων και 
τη διαχείριση του κάθε συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος αναγράφονται 
στην Προσθήκη 1 (Υποβρύχιο 1) και Προσθήκη 3 (Υποβρύχια 2 και 3) του 
Παραρτήματος Α της παρούσας Σύμβασηςκαι θα προσόιορισθούν ανάλογα. 

7. Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει το προικώο υλικό ("ΓιτδΙ ουίΐϊΓ). Ο σκοπός της 
προμήθειας περιγράφεται στο ΡΒ3 9 της Προσθήκης 3 του Παραρτήματος Α. 
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8. Αυθεντικά ανταλλακτικά ετιί πλοίου θα παρασχεθούν για εκσυγχρονισμένα 
και/ή καινούριες συσκευές / συστήματα από τον αρχικό κατασκευαστή και 
αντιστοίχως από τον ενεργούντα υποκατασκευαστή. 

9. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι, με βάση τη δική του εμπειρία και την εμπειρία του 
Κύριου Υποκατασκευαστή και λαμβάνοντας υπόψη και το χαρακτήρα της αποστολής 
των Υποβρυχίων, τα ανταλλακτικά, ειδικά εργαλεία, εξοπλισμός μετρήσεων και 
δοκιμών τα οποία θα αποθηκευτούν επί πλοίου, θα είναι επαρκή για εργασίες 
συντήρησης επί πλοίου και επισκευής των νέων ή τροποποιημένων συσκευών / 
συστημάτων κατά τη διάρκεια αποστολής πενήντα (50) Ημερών αναφορικά με το 
Υποβρύχιο 1. 

Για τα Υποβρύχια 2 και 3 τα ανταλλακτικά, ειδικά εργαλεία, ο εξοπλισμός 
μετρήσεων και δοκιμών και ο εξοπλισμός που προορίζεται για αποθήκευση επί των 
Υποβρυχίων 2 και 3 θα είναι επαρκή για εργασίες συντηρήσειος επί πλοίου και 
επισκευής κατά τη διάρκεια αποστολής σαράντα (40) ημερών. 

10. Σύμφωνα με τη συνήθη καθιερωμένη διαδικασία, ο Ανάδοχος θα ζητήσει από 
τους υποκατασκευαστές του να προσφέρουν και, εάν λάβουν παραγγελία, να 
παραδώσουν ανταλλακτικά συμβατά σε εγκατάσταση και λειτουργία για τις νέες ή 
τροποποιημένες συσκευές / συστήματα για διάρκεια περιόδου δέκα (10) ετών μετά 
από την παράδοση του τελευταίου Υποβρύχιου και σε κάθε περίπτωση όχι 
μεγαλύτερη των δέκα οκτώ (18) ετών από την είσπαρξη της πληρωμής της 
παραγράφου 2.2.2.1 του Αρθρου 6. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, τα ανταλλακτικά δεν 
παράγονται πια, τότε ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληροφορήσει τον 
Αγοραστή, τουλάχιστον ένα (1) χρόνο πριν από τη λήξη παραγωγής, και εν συνεχεία 
να συνδράμει τον Αγοραστή με προτάσεις για ισοδύναμη λύση. 

11. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Αγοραστή κωδικούς ΝΑΤΟ για το 
Υποβρύχιο 1. όπου υπάρχουν, για τα υλικά που θα προμηθεύσει, και είναι στην 
κατοχή του Κύριου Υποκατασκευαστή. 

12. Ο Ανάδοχος δηλώνει την διαθεσιμότητα διαχειριστικής υποστήριξης για τα 
ανταλλακτικά και τα εργαλεία εκτός της διαχειριστικής υποστήριξης του εταηΐ^οαεε 
των κύριων μηχανών της ΜΤΓ) τύπου 12Υ493 έως το έτος 2020 για το Υποβρύχιο I. 
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ΑΡΘΡΟ 20 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΕΠΑ) 

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ρητώς δηλώνουν και αναγνωρίζουν ότι οι απαιτήσεις 
Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας για το Υποβρύχιο 1 έχουν πλήρως επιτευχθεί κατά 
την Ημερομηνία Ενεργοποιήσεως της Εκτελεστικής Συμφωνίας (ΕϋΟΑ) και ο 
Αγοραστής θα εκδώσει κατά την Ημερομηνία Ενεργοποιήσεως της Εκτελεστικής 
Συμφωνίας (ΕΟΟΑ) το σχετικό πιστοποιητικό. 

2. Η κατασκευή των Υποβρυχίων 2 και 3 δεν υπόκεινται σε απαιτήσεις 
Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας (ΕΠΑ). 
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ΑΡΘΡΟ 21 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ 

1. Ο Αγοραστής θα παραδώσει στον Ανάδοχο για χρήση σε συνάρτηση με τους 
όρους της Σύμβασης αυτής, τα υλικά και τις πληροφορίες που περιγράφονται στο 
Παράρτημα Ο της Σύμβασης αυτής ως Οονεηιπιεηί Ρυηιίεΐιβά Εςυίρπιεηΐ (ΟΡΕ) με 
τα σχετικά εγχειρίδια καθώς και τις πληροφορίες Οονεπιπιβηί Ρυπιίδΐιεά ΙηίοιτηαΙϊοη 
(ΟΡΙ). 

2. Αυτά τα ΟΡΕ / ΟΡΙ θα παραδοθούν από τον Αγοραστή στο Ναυπηγείο του 
Ανάδοχου. Ο Ανάδοχος θα αποδεχθεί την παράδοση αυτί) όταν γίνει και 
αναλαμβάνει την εκφόρτωση και αποθήκευση με δικά του έξοδα. 

3. Ο Ανάδοχος αποδέχεται τους χρόνους παράδοσης υλικών ΟΡΕ σύμφωνα με 
την ως άνω παράγραφο 1 όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ο αυτής της Σύμβασης 
και συμφωνεί, ότι αν τηρηθούν, ο χρόνος παράδοσης των Υποβρυχίων θα είναι όπως 
ορίζεται στο Αρθρο 24 της Σύμβασης αυτής. Ο Ανάδοχος αποδέχεται περίοδο 
χάριτος δύο (2) εβδομάδων για καθυστέρηση παράδοσης των ΟΡΕ / ΟΡΙ. 

4. Εάν οι παραδόσεις των υλικών ΟΡΕ ή/και ΟΡΙ καθυστερήσουν για διάφορους 
λόγους εκτός Ανωτέρας Βίας, ο Ανάδοχος θα εκτιμήσει τις συνέπειες και τη συνολική 
επίπτωση στο χρόνο παράδοσης του σχετικού Υποβρυχίου και ο Αγοραστής σε 
συνεργασία με τον Ανάδοχο νομιμοποιείται να αποφασίσει αν θα: 

4.1 Αποδεχθεί το Υποβρύχιο με τη σχετική) καθυστέρηση και αναλάβει 
την ευθύνη για την καθυστέρηση και τις συνέπειες της. 

4.2 Αποδεχθεί το Υποβρύχιο στον προσδιορισμένο χρόνο παράδοσης, 
σύμφωνα με το Αρθρο 24 αυτής της Σύμβασης, χωρίς το καθυστερημένο 
υλικό ΟΡΕ / ΟΡΙ αλλά με πρόβλεψη για την εγκατάστασή του. Σε αυτήν την 
περίπτωση η Σύμβαση αυτή θα θεωρηθεί ως εκπληριοθείσα και ο Ανάδοχος 
θα επιστρέφει στον Αγοραστή το ανάλογο ποσό για τις ανθρωποώρες 
εργασίας (εγκατάσταση, ολοκλήρωση, δοκιμές), οι οποίες δεν εκτελέστηκαν 
τροποποιώντας ανάλογα το Συνολικό Βασικό Συμβατικό Ί ίμημα. 

4.3 Υιοθετήσει οποιανδήποτε άλλη λύση που θα προταθεί από τον 
Ανάδοχο για να ολοκληρωθεί το Υποβρύχιο με έξοδα του Αγοραστή. 
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5. Ο τίτλος Κυριότητας για όλα τα υλικά που θα παραδοθούν στον Ανάδοχο από 
τον Αγοραστή θα παραμείνει στον Αγοραστή. Ο τίτλος Κυριότητας των υλικών του 
Αγοραστή δεν θα μεταβληθεί από τυχόν ενσωμάτωση ή σύνδεση επί αυτών, άλλων 
υλικών που δεν ανήκουν στον Αγοραστή. 

6. Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να συμμορφωθεί με τις 
κατάλληλες οδηγίες ή εντολές, τις οποίες ο κατασκευαστής των ΟΡΕ αναφέρει ως 
εύλογα απαραίτητες για την προστασία των ΟΡΕ. 

7. Ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία των υλικών ΟΡΕ 
ή για συνεπαγόμενα έξοδα από τέτοια απώλεια ή ζημία εφόσον αυτή η απώλεια ή 
ζημία συνέβη μετά την παράδοση των υλικών ΟΡΕ, κατά τις παραγράφους 1 και 2 
ανωτέρω. 

8. Ο Αγοραστής μπορεί (ί) να μειώσει τα Υλικά ΟΡΕ που έχει παραδώσει ή 
πρόκειται να παραδώσει σύμιφωνα με την Σύμβαση αυτή, η (ϋ) να αντικαταστήσει 
υλικά που έχει παραδώσει ή πρόκειται να παραδώσει, μιε άλλα κυριότητας του 
Αγοραστή, σύμιφωνα μιε την Σύμβαση αυτή, και (ίιϊ) να ζητήσει υλοποίηση εργασιών 
αναβάθμισης. Τέτοια μιείωση, αντικατάσταση ή αναβάθμιιση θα θεωρείται ως 
τροποποίηση που έχει ζητηθεί από τον Αγοραστή και θα εφαρμιόζεται το Αρθρο 22 
της Σύμβασης αυτής. 

9. Τα ΟΡΕ / ΟΡΙ πρέπει να είναι συμβατά με τις συμιφωνημένες Τεχνικές 
Προδιαγραφές και με το Παράρτημα Ο αυτής της Σύμβασης. Σχετικά μιε τα υλικά 
ΟΡΕ που θα λάβει ο Ανάδοχος, ο Ανάδοχος θα ενημιερώσει γραπτώς τον Αγοραστή 
σχετικό, με οποιαδήποτε παρατήρηση γίνει κατά την οπτική επιθεώρηση για να 
διαπισποθεί η κατάσταση του παραληφθέντος υλικού ΟΡΕ. άμιεσα αλλά όχι αργότερα 
από δύο (2) εβδομάδες μιετά την ημιερομιηνία παραλαβής του ΟΡΕ. Ο Αγοραστής 
είναι υπεύθυνος να διορθώσει οποιαδήποτε βλάβη εντοπιστεί μέσα στο συντομότερο 
δυνατό διάστημια για να αποφευχθούν καθυστερήσεις ή άλλεε επιπτώσεκ: στιο 
δραστηριότητες του Ανάδοχου. Όποιες συμιβατικές επιπτώσεις υπάρξουν λόγιο 
ελαττωμιατικού υλικού ΟΡΕ θα συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ του Αγοραστού και 
Ανάδοχου. 

10. Ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει τις απαιτήσεις συνεργασίας των υλικών ΟΡΕ με 
τα συστήμιατα του Υποβρύχιου και θα είναι εν γνώσει των προδιαγραφών για τις 
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επιδόσεις όλων των ΟΡΕ. Εάν διαπιστωθούν δυσλειτουργίες συνεργασίας κατά την 
ενεργοποίησή τους και κατά τη διάρκεια των ΡΑΤ$, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά 
τη δυνατότητα οποιοσδήποτε συστήματος να ικανοποιήσει τις προδιαγραφές σε ότι 
αφορά τις επιδόσεις των ενσωματωμένων ΟΡΕ’$ ή τις απαιτήσεις των συστημάτων 
του Υποβρυχίου, όπως στο Παράρτημα Β αυτής της Σύμβασης, και αυτές οι 
δυσλειτουργίες συνεργασίας δεν έχουν κοινοποιηθεί από τον Ανάδοχο στον 
Αγοραστή εντός μίας εύλογης χρονικής περιόδου μετά τη λήψη των αντίστοιχων 
ολοκληρωμένων Τεχνικών Προδιαγραφών των ΟΡΕ από τον Αγοραστή, ο Ανάδοχος 
θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διορθώσει τις ασυμβατότητες με αποκλειστική 
του ευθύνη. 

11. Με την παράδοση των υλικών ΟΡΕ και των σχετικών πληροφοριών ΟΡΙ, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης αυτής, ο Ανάδοχος εγγυάται ότι κατά τις 
εργασίες εγκατάστασης, ολοκλήρωσης και ελέγχων που θα πραγματοποιήσει ο ίδιος, 
τα υλικά ΟΡΕ δεν θα βλαβούν. 
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ΑΡΘΡΟ 22 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

1. Ο Αγοραστής μπορεί να ζητήσει γραπτώς από τον Ανάδοχο να κάνει 
τροποποιήσεις στη Τεχνική Προδιαγραφή (Προσθήκες 1 και 3 του Παραρτήματος Α) 
της Σύμβασης αυτής και ο Ανάδοχος μπορεί να συμφωνήσει να πραγματοποιήσει τις 
τροποποιήσεις αυτές ή ένα σύνολο τέτοιων τροποποιήσεων, εάν αυτές είναι τεχνικά 
υλοποιήσιμες. Το Αρθρο 13 θα εφαρμόζεται για την υλοποίηση των τροποποιήσεων 
του παρόντος Αρθρου 22. 

2. Στην περίπτωση όπου ο Αγοραστής θέλει να αξιολογήσει οποιαδήποτε 
μεταβολή τιμής, η οποία προέρχεται από τροποποιήσεις ή αλλαγές που έχουν 
προταθεί από τον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος θα δδϊσει στον Αγοραστή όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία που θα επιτρέψουν τον ικανοποιητικό έλεγχο αυτής. 

3. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να συνεχίσει την εκτέλεση του Προγράμματος, 
βασιζόμενος στην ήδη υπάρχουσα Τ εχνική Προδιαγραφή και τα σχέδια, μέχρις ότου 
υπάρξει συμφωνία για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και ενεργοποιηθεί μία 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (ΑΜΕΝΟΜΕΝΤ), σύμφωνα με το Αρθρο 35 Παράγραφος 8 της 
Σύμβασης αυτής. 

4. Ο Ανάδοχος μπορεί να προβεί σε αλλαγές της Τεχνικής Προδιαγραφής, 
σύμφωνα με τις Προσθήκες ί και 3 του Παραρτήματος Α αυτής της Σύμβασης, τις 
οποίες κρίνει απαραίτητες λόγιο προσαρμογής στις δεδομένες συνθήκες του 
Ναυπηγείου και της υποδομής. Η έγκριση του Αγοραστή για τέτοιες τροποποιήσεις 
θα είναι απαραίτητη, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Αρθρου. Η έγκριση αυτή 
δεν θα παρέχεται μόνο για εύλογη αιτία. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα διαθέσει 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον Αγοραστή για να λάβει την έγκρισή του. 

5. Αφού συμφωνηθεί κάποια τροποποίηση, ο Ανάδοχος θα αναθεωρήσει 
αντίστοιχα τις σχετικές σελίδες της Τεχνικής Προδιαγραφής ή/και των σχεδίων και 
θα θέσει στη διάθεση του Αγοραστή επαρκή αντίγραφα τιον αναθεωρήσεων. 1 Τα το 
σκοπο αυτό ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για τη συνεργασία του Κύριου 
Υ ποκατασκευαστή. 
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6. Εάν μικρής σημασίας αποκλίσεις από τις λεπτομέρειες που παρουσιάζονται 
στα σχέδια ή περιγράφονται στην Τεχνική Προδιαγραφή, θεωρηθούν επιθυμητές 
κατά την πρόοδο των εργασιών, θα πραγματοποιηθούν με αμοιβαία συμφωνία χωρίς 
να θεωρηθούν ως τροποποιήσεις. 

7. Εάν οι τροποποιήσεις έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση ή μείωση των τιμών 
ή/και αλλαγή στην ημερομηνία παράδοσης, αυτές οι αυξήσεις ή μειώσεις στην τιμή 
ή/και οι αλλαγές στις ημερομηνίες παράδοσης θα συμφωνηθούν γραπτώς από τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη μέσω μιας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΑΜΕΝϋΜΕΝΤ), σύμφωνα με 
την Παράγραφο 8 του Αρθρου 35 της Σύμβασης αυτής, πριν την εκτέλεση των 
τροποποιήσεων αυτών. 
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ΑΡΘΡΟ 23 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

1. Δεν θα επιβάλλονται κυρώσεις στα Συμβαλλόμενα Μέρη σε σχέση με τις 
υποχρεώσεις τους όπως περιγράφονται σε αυτή την Σύμβαση και στον Αγοραστή για 
την υποχρεώσή του να παραδώσει ΟΡΕ και ΟΡΙ λόγω Ανωτέρας Βίας. Ως λόγοι 
Ανωτέρας Βίας θεωρούνται ενδεικτικά τα παρακάτω γεγονότα: 

1.1 Γενική ή μερική απεργία που έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή 
εργασιών του εργοταξίου ή του εργοστασίου του Αναδόχου. 

1.2 Γενικοί ή μερικοί πυρκαϊά στο εργοτάξιο ή εργοστάσιο ή τα γραφεία 
του Αναδόχου. 

1.3 Πλημμύρα. 

1.4 Σεισμός. 

1.5 Πόλεμος. 

1.6 Διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενεργείας ή ζημία σε μηχανήματα, οι 
οποίες έχουν αρμοδίως επιβεβαιωθεί και με την προϋπόθεση ότι επηρεάζουν 
την εκτελεση των συμβάσεων των Συμβαλλόμενων Μερών ή των 
υποκατασκευαστών τους. 

1.7 Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγών. 

1.8 Αποκλεισμός (1οο1<-ουί) Εμπορικών Μεταφορών (που επηρεάζουν το 
Διεθνές Δίκτυο Μεταφορών). 

2. Σε κάθε περίπτοίση Ανωτέρας Βίας, η αδυναμία εκπλήριοσης των 
υποχρεώσει»ν πρέπει να οφείλεται σε γεγονότα μη ελεγχόμενα και μη οφειλόμενα σε 
υπαιτιότητα ή αμέλεια του Συμβαλλόμενου Μέρους που επικαλείται γεγονόε 
Ανωτέρας Βίας. 




'Γγ. 

X V- 


παραπάνιο γεγονότα πρέπει να αναφερθούν γραπτώς στο άλλο 
Συμβαλλόμενο Μέρος.εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) Ημερών από την 
ημέρα της εκδήλωσής τους ενώ εφόσον συνεχίζονται το Συμβαλλόμενο Μέρος πρέπει 
να αναφέρει εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας την έναρξη και λήξη τους και 
περαιτέρω πρέπει να πιστοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές. 
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4. Πλημμελής εκπλήρωση των υποχρεώσεων οποιουδήποτε υποκατασκευαστή, 
του Ανάδοχου ή του Αγοραστή δεν θεωρείται λόγος Ανωτέρας Βίας για τις 
υποχρεώσεις του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους από την Σύμβαση αυτή, εκτός εάν 
αυτό το Συμβαλλόμενο Μέρος προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία στο άλλο 
Συμβαλλόμενο Μέρος, ότι η καθυστέρηση του υποκατασκευαστή αυτού οφείλεται σε 
Ανώτερα Βία και έχει άμεση επίδραση στον χρόνο εκτέλεσης των υποχρεώσεων του 
εν λόγω Συμβαλλομένου Μέρους, σύμφωνα με την Σύμβαση αυτή. 

5. Ακολούθως, σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας, σύμφωνα με τους όρους του 
παρόντος Άρθρου, το Συμιβαλλόμιενο Μέρος που έχει δώσει τέτοια ειδοποίηση θα 
απαλλάσσεται από την εκτέλεση ή την ακριβόχρονη εκτέλεση των υποχρεώσεών 
του, σύμφωνα με την Σύ μι βάση αυτή, για όσο διάστημα το σχετικό γεγονός Ανωτέρας 
Βίας συνεχίζεται και κατά το βαθμιό που αποκλείεται, παρεμποδίζεται ή καθυστερεί η 
εκτέλεση των υποχρεώσεων του εν λόγω Συμιβαλλομιένου Μέρους, και το 
χρονοδιάγραμμα παραδόσεων θα παραταθεί ανάλογα. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα 
συναντηθούν για να συμφωνήσουν από κοινού τις/ην αναθεωρημένες/η 
ημιερομηνίες/α παράδοσης ως αποτέλεσμα της Ανώτερα Βίας. 

6. Εάν συμιβούν ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα γεγονότα Ανωτέρας Βίας, τότε η 
τυχόν κοινή περίοδος καθυστέρησης εξ' αιτίας τους υπολογίζεται μιόνο μία. φορά. 
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ΑΡΘΡΟ 24 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 


1. Τα Υποβρύχια με όλο τον εξοπλισμό και υπηρεσίες όπως εξειδικεύονται στο 
Άρθρο 2 της παρούσας θα είναι έτοιμα για παράδοση στις εγκαταστάσεις του 
Ανάδοχου μετά από επιτυχείς ελέγχους και δοκιμές, ως ακολούθως: 

1.1. Υποβρύχιο 1: εντός δέκα εννέα (19) μηνών μετά την Ημερομηνία 
Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας (ΕΟΟΑ). 

1.2. Υποβρύχιο 2: εντός ενενήντα τριών (93) μηνών μετά την Ημερομηνία 
Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας (ΕΟΟΑ). 

1.3. Υποβρύχιο 3: εντός εκατόν πέντε (105) μηνών μετά την Ημερομηνία 
Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας (ΕΟΟΑ). 

1.4. I ια την υλοποίηση του ως άνω προγραμματισμού ο Αγοραστής θα 
μεριμνήσει το Υποβρύχιο 1 (κατάλληλα προετοιμασμένο σύμφωνα με το 
Αρθρο 8) να φθάσει στις εγκαταστάσεις του Ανάδοχου προκειμένου αρχίσουν 
ο εκσυγχρονισμός και οι εργασίες επισκευής τριάντα (30) μήνες μετά την 
Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Σύμβασης (ΕΟΟ) σύμφωνα με το Αρθρο 32. 

λ Ο Ανάδοχος θα παραδώσει όπως καθορίζεται παρακάτω τα ακόλουθα: 

2.1. Τα ανταλλακτικά επί πλοίου μαζί με κάθε Υποβρύχιο. 

2.2. Τα Εγχειρίδια πλοίου θα παραδοθούν όπως προδιαγράφεται στις 
Προσθήκες 1 και 3 του Παραρτήματος Α αυτής της Σύμβασης. 

2.3. Υπηρεσίες (εκπαίδευση προσωπικού του Αγοραστή. Μηχανικόε 
Εγγύησης, υπηρεσίες στο προσωπικό του Αγοραστή στις εγκαταστάσεις του 
Ανάδοχου και του Κύριου Υποκατασκευαστή, κλπ.) που πρέπει να 
παρασχεθούν σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, θα εκτελεσθούν στις 
ημερομηνίες που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση και στο Παράρτημα 
Α (Προσθήκες 1 και 3). 

2.4. Όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα, όπως σχέδια, αναφορές, δεδομένα και 
όσα άλλα απαιτούνται από την παρούσα Σύμβαση, μαζί με την παράδοση 
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κάθε Υποβρυχίου, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά σε άλλο σημείο της 
παρούσας Σύμβασης ή όπως εκάστοτε συμφωνηθεί , σύμφωνα με το Αρθρο 
22 της παρούσας Σύμβασης. 

3. Οι χρόνοι παράδοσης, που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2, 
δύνανται να παραταθούν ή/και αναθεωρηθούν, όπως προβλέπεται σε αυτή την 
Σύμβαση. 
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ΑΡΘΡΟ 25 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

1. Καθυστέρηση παράδοσης 

1.1. Εάν τα Υποβρύχια δεν είναι έτοιμα να παραδοθούν, με υπαιτιότητα 
του Ανάδοχου, εντός της σχετικής περιόδου που αναφέρεται στο Αρθρο 24 
όπως έχει αναθεωρηθεί ή/και τροποποιηθεί, σύμφωνα με τους όρους της 
Σύμβασης αυτής, τότε ο Ανάδοχος θα πληρώσει στον Αγοραστή, μετά από 
περίοδο χάριτος τεσσάρων (4) μηνών για κάθε Υποβρύχιο, ποινικές ρήτρες 
που προβλέπονται στο ΠΔ 284/89. Το ανώτατο ποσό που θα πληρωθεί δεν θα 
υπερβαίνει το τέσσερα τοις εκατό (4%) της τιμής για καθένα από τα 
Υποβρύχια που αναφέρεται στις παραγράφους 3.1, 3.2 και 3.3 αντίστοιχα του 
Αρθρου 5 αυτής της Σύμβασης. 

1.2. Σε περίπτωση όπου η παράδοση ενός Υποβρύχιου καθυστερήσει πάνω 
από τριακόσιες πέντε (305) Ημέρες, ο Αγοραστής και ο Ανάδοχος θα 
συναντηθούν ώστε να εξετάσουν το πρόβλημα. Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί 
λύση με αμοιβαία συμφωνία εντός εξήντα (60) Ημερών, θα εφαρμόζεται το 
Αρθρο 27 της παρούσας. 

2. Τεχνικά Ελαττώματα του Υποβρυχίου 1 

Εάν οι παρακάτω αναφερόμενες επιδόσεις δεν επιτευχθούν και δεν αποκατασταθούν 
από τον Ανάδοχο, μέχρι την παράδοση του Υποβρύχιου I ή οποιονδήποτε άλλο 
χρόνο συμφωνηθεί αμοιβαία, θα καταβληθούν Ποινικές Ρήτρες στον Αγοραστή από 
τον Ανάδοχο για την πλήρη και τελική ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων του ως 
ακολούθως: 

2.1. Επιφανειακή Ευστάθεια ΜΟ (Μετακεντρικό ύψος) Υποβρυχίου 1 
σύμφιονα με το Παράρτημα Β. 

Η δοκιμή ευσταθείας θα αποδείξει τα δεδομένα ευσταθείαο επιφάνειας όπιος 
καθορίζονται στην Τεχνική Προδιαγραφή της Προσθήκης 1 του 
Παραρτήματος Α σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 στο ΡΒ$ 0. σελίδα 2. Θα 
εκτελεσθεί δοκιμή ευσταθείας και οι μετρήσεις θα ληφθούν με τις ίδιες 
συνθήκες βάρους όπως στην κατάσταση επιχειρησιακής ετοιμότητας. Σε 
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περίπτωση μείωσης της προδιαγραφόμενης ευσταθείας επιφάνειας θα 
καταβληθούν ποινικές ρήτρες ως ακολούθως: 

Ελάττωση: 

έως 10% της αντίστοιχης τιμής 0,050% 

>10% έως 20% της αντίστοιχης τιμής 0,075 % 

Τα ανωτέρω ποσά των Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

2.2. Ευστάθεια εν Καταδύσει ΒΟ (Υψος Ευσταθείας) Υποβρυχίου 3, 
σύμφωνα με το Παράρτημα Β. 

Η δοκιμή ευσταθείας θα αποδείξει τα δεδομένα ευσταθείας εν καταδύσει όπιος 
καθορίζονται στην Τεχνική Προδιαγραφή της Προσθήκης 1 του 
Παραρτήματος Α σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 στο ΡΒ3 0, σελίδα 2. Οι 
μετρήσεις κατά την δοκιμή ευσταθείας θα ληφθούν με τις ίδιες συνθήκες 
βάρους όπως στην κατάσταση επιχειρησιακής ετοιμότητας. Σε περίπτωση 
μείωσης της προδιαγραφόμενης ευσταθείας εν καταδύσει θα καταβληθούν 
ποινικές ρήτρες ως ακολούθως: 

Ελάττωση: 

έως 10% της αντίστοιχης τιμής 0,050% 

>10% έως 20% της αντίστοιχης τιμής 0,075 % 

1 α ανωτέρω ποσά των Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

2.3. Εφεδρική Πλευστότητα Υποβρυχίου 1 σύμφωνα με το Παράρτημα Β. 

Σε περίπτωση που η εφεδρική πλευστότητα με όλες τις δεξαμενές 
θαλασσερμάτων κενές είναι μικρότερη της τιμής που ορίζεται στην Τεχνική 
Προδιαγραφή της Προσθήκης 1 του Παραρτήματος Α σύμφωνα με το 
Προσάρτημα 1 στο ΡΒ5 0, σελίδα 2 και δια υπολογισμού αποδείξεως όπως 
ορίζεται στη Βν 1033.2 Κυΐε 13, οι παρακάτω ποινικές ρήτρες θα 
επιβάλλονται: 

< 9,1 έως 9,0 % εφεδρικής πλευστότητας 0,1 % 
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< 9,0 έως 8,6 % εφεδρικής πλευστότητας 0,2% 

< 8,6 έως 8,1 % εφεδρικής πλευστότητας 0,6% 

Τα ανωτέρω ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

2.4. Μέγιστη Ταχύτητα εν Καταδύσει με Συστοιχία Υποβρυχίου 1 
σύμφωνα με το Παράρτημα Β. 

Η μεγίστη ταχύτητα κατά την δοκιμή θα αποδεικνυει τα δεδομένα ταχύτητας 
εν καταδύσει με συστοιχία όπως ορίζεται στην Τεχνική Προδιαγραφή της 
Προσθήκης 1 του Παραρτήματος Α σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 στο ΡΒ3 
0, σελίδα 3. Θα εκτελεστεί δοκιμή ταχύτητας εν καταδύσει και οι μετρήσεις 
θα ληφθούν με τις ίδιες συνθήκες βάρους όπως σε κατάσταση επιχειρησιακής 
ετοιμότητας. Ως προϋπόθεση ένα πλήρες σετ νέων μπαταριών (ΟΡΕ) πρέπει 
να εγκατασταθεί ως μέρος του προγράμματος επισκευής. Σε περίπτωση που η 
ταχύτητα εν καταδύσει του Υποβρυχίου όπως ορίζεται στην Τεχνική 
Προδιαγραφή δεν επιτευχθεί κατά την δοκιμή, οι παρακάτω ποινικές ρήτρες 
θα επιβάλλονται: 

Μείωση ταχύτητας από: 

>0,0 έως 0,3 κόμβους 0,000% 

>0,3 έως 0,6 κόμβους 0.190% 

>0,6 έως 0,8 κόμβους 0,375% 

>0,8 έως 1,1 κόμβους 0,540% 

Τα ανωτέρω ποσά των Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

2.5 Μέγιστη ταχύτητα εν καταδύσει Ρυε! Οεΐΐ Υποβρυχίου 1 κατά το 
Παράρτημα Β. 

Η δοκιμή μεγίστης ταχύτητας θα αποδείξει τα δεδομένα ταχύτητας εν 
καταδύσει με ΡιιεΙ Οεΐΐ όπως ορίζεται στην Τεχνική Προδιαγραφή της 
Προσθήκης 1 του Παραρτήματος Α σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 στο ΡΒ5 
0, σελίδα 3. Θα εκτελεστεί δοκιμή ταχύτητας εν καταδύσει και οι μετρήσεις 
θα ληφθούν με τις ίδιες συνθήκες βάρους όπως σε κατάσταση επιχειρησιακής 
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ετοιμότητας. Σε περίπτωση που η ταχύτητα εν καταδύσει του Υποβρυχίου 
όπως ορίζεται στην Τεχνική Προδιαγραφή δεν επιτευχθεί κατά την δοκιμή, οι 
παρακάτω ποινικές ρήτρες θα επιβάλλονται: 

Μείωση ταχύτητας από: 


>0,0 έως 0,1 κόμβους 0,000% 

>0,1 έως 0,2 κόμβους 0,190% 

>0,2 έως 0,3 κόμβους 0,375% 

>0,3 έως 0,4 κόμβους 0,600% 


Τα ανωτέρω ποσά των Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

2.6 Μέγιστη ταχύτητα σε Κατάσταση Αναπνευστήρα, Οίεεεί Υποβρυχίου 
1 κατά το Παράρτημα Β. 

Η δοκιμή μέγιστης ταχύτητας 0α αποδείξει τα δεδομένα ταχύτητας σε 
κατάσταση αναπνευστήρα σε συνθήκες ΟίεεεΙ όπως ορίζεται στην Τεχνική 
Προδιαγραφή της Προσθήκης 1 του Παραρτήματος Α σύμφωνα με το 
Προσάρτημα 1 στο ΡΒ5 0, σελίδα 3. Θα εκτελεστοί δοκιμή ταχύτητας με 
αναπνευστήρα και οι μετρήσεις θα ληφθούν με τις ίδιες συνθήκες βάρους 
όπως σε κατάσταση επιχειρησιακής ετοιμότητας. Σε περίπτιοση που η 
ταχύτητα σε κατάσταση αναπνευστήρα του Υποβρυχίου όπως ορίζεται στην 
Τεχνική Προδιαγραφή δεν επιτευχθεί κατά την δοκιμή, οι παρακάτω ποινικές 
ρήτρες θα επιβάλλονται: 


Μείωση ταχύτητας από: 

>0,00 έως 0,25 κόμβους 0,000%ο 

>0,25 έως 0,50 κόμβους 0,! 50% 

>0,50 έως 0,75 κόμβους 0,300%» 

>0,75 έως 1,00 κόμβους 0,450%» 


Τα ανωτέρω ποσά των Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 
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2.7 Μέγιστη ταχύτητα στην επιφάνεια με Οίεεεί Υποβρυχίου 1 σύμφωνα 
με το Παράρτημα Β. 

Η δοκιμή μεγίστης ταχύτητας θα αποδείξει τα δεδομένα ταχύτητας στην 
επιφάνεια με Κύριες Μηχανές (εΐεοίπο ιυοάε) όπως ορίζεται στην Τεχνική 
Προδιαγραφή της Προσθήκης I του Παραρτήματος Α σύμφωνα με το 
Προσάρτημα 1 στο ΡΒδ 0, σελίδα 3. Θα εκτελεστεί δοκιμή ταχύτητας στην 
επιφάνεια και οι μετρήσεις θα ληφθούν με τις ίδιες συνθήκες βάρους όπως σε 
κατάσταση επιχειρησιακής ετοιμότητας. Σε περίπτωση που η επιφανειακή 
ταχύτητα του Υποβρυχίου όπως ορίζεται στην Τεχνική Προδιαγραφή δεν 
επιτευχθεί κατά τη δοκιμή θα επιβάλλονται Ποινικές Ρήτρες ως ακολούθως: 

Μείωση ταχύτητας από: 


>0,0 έως 0,25 κόμβους 0,000% 

>0,25 έως 0,5 κόμβους 0,075% 

>0,5 έτος 0,75 κόμβους 0,150% 

>0,75 έως 1,0 κόμβους 0,225% 


Τα ανωτέρο) ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

2.8 Μέγιστη ακτίνα ενεργείας εν καταδύσει με Συστοιχία σε 4 κόμβους 
Υποβρυχίου 1 κατά το Παράρτημα Β. 

Κατά την περίπτωση που η ακτίνα ενεργείας εν καταδύσει με συστοιχία του 
Υποβρυχίου όπως ορίζεται στην Τεχνική Προδιαγραφή της Προσθήκης I του 
Παραρτήματος Α σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 στο ΡΒδ 0, σελίδα 3 δεν 
επιτευχθεί υπολογιστικά με βάση τις δοκιμές και τους ελέγχους. μία υπέρβαση 
της πραγματικής τιμής ακτίνας ενεργείας εν καταδύσει, διαδρομή με Ρυεί ΟεΙΙ 
έναντι τιμών όπως ορίζονται στην Τεχνική Προδιαγραφή της Προσθήκης 1 
του Παραρτήματος Α σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 στο ΡΒ5 0 θα πιστιοθεί 
έναντι της ελαττώσεως. Ως προϋπόθεση ένα πλήρες σετ νέων συστοιχιών 
(ΟΡΕ) πρέπει να εγκατασταθεί ως μέρος του προγράμματος επισκευής. Σε 
περίπτωση περαιτέρω ελαττώσεως θα καταβληθούν ποινικές ρήτρες ως 
ακολούθως: 
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Ελάττωση ακτίνας ενεργείας από: 


>0 νμ έως 25 νμ 0,00% 

>25 νμ έως 30 νμ 0,05% 

>30 νμ έως 35 νμ 0,10% 

>35νμέως40νμ 0,25% 

>40 νμ έως 50 νμ 0,55% 


Τα ανωτέρω ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

2.9. Ακτίνα ενεργείας εν καταδύσει με Ριιεί ΟΠ σε 4 κόμβους Υποβρυχίου 
1 σύμφωνα με το Παράρτημα Β. 

Κατά την περίπτωση που η ακτίνα ενεργείας εν καταδύσει με λειτουργία Ρυεί 
Οεΐ! του Υποβρυχίου, όπως ορίζεται στην Τεχνική Προδιαγραφή της 
Προσθήκης 1 του Παραρτήματος Α σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 στο ΡΒ5 
0, σελίδα 3 δεν επιτευχθεί υπολογιστικά με βάση τις δοκιμές και τους 
ελέγχους, μία υπέρβαση της πραγματικής τιμής ακτίνας ενεργείας εν 
καταδύσει, λειτουργία με συστοιχία έναντι τιμών όπιος ορίζονται στην 
Τεχνική Προδιαγραφή της Προσθήκης 1 του Παραρτήματος Α σύμφωνα με το 
Προσάρτημα 1 στο ΡΒ5 0 θα πιστωθεί έναντι της ελαττώσεως. Σε περίπτωση 
περαιτέριο ελαττώσεως, θα καταβληθούν ποινικές ρήτρες ως ακολούθως: 

Ελάττωση ακτίνας ενεργείας από: 


> 0 νμ έιος 70 νμ 0,00% 

> 70 νμ έιος 90 νμ 0,15% 

> 90 νμ έως 110 νμ 0,30% 

>110 νμ έως 130 νμ 0.45% 

>130 νμ έιος 150 νμ 0,60% 

> 150 νμ έως 170 νμ 0,80% 


Τα ανωτέρω ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 
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2.10 Τακτικός Βαθμός Απόκρυψης 80Α 6 κόμβους Υποβρυχίου 1 
σύμφωνα με το Παράρτημα Β 

Η δοκιμή τακτικής απόκρυψης θα αποδείξει τον τακτικό βαθμό απόκρυψης 
όπως ορίζεται στην Τεχνική Προδιαγραφή της Προσθήκης 1 του 
Παραρτήματος Α σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 στο ΡΒ5 0. Θα εκτελεσθεί 
δοκιμή τακτικής απόκρυψης και οι μετρήσεις θα ληφθούν με τις ίδιες 
συνθήκες βάρους όπως σε συνθήκες επιχειρησιακής ετοιμότητας. Ως 
προϋπόθεση ένα πλήρες σετ νέων συστοιχιών (ΟΡΕ) πρέπει να εγκατασταθεί 
ως μέρος του προγράμματος επισκευής. Εάν δεν επιτευχθεί ο τακτικός βαθμός 
απόκρυψης του Υποβρυχίου όπως ορίζεται στην Τεχνική Προδιαγραφή 
υπολογιστικά με βάση τις δοκιμές και τους ελέγχους, οι παρακάτω ποινικές 
ρήτρες θα επιβάλλονται: 

Υπέρβαση του τακτικού βαθμού απόκρυψης (απόλυτη τιμή) από: 


>12,600% έως 

13,500%* 

0,000% 

>13,501% έως 

13,650% 

0,187% 

>13,651% έως 

13,900% 

0,375% 

>13,901% έως 

14,150% 

0,560% 

>14,151% έως 

14,400% 

0,750% 


[* περιλαμβάνεται ανοχή υπολογισμού 6%] 

Τα ανωτέρω ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

2.11 Τακτική διάμετρος Υποβρυχίου 1 κατά το Παράρτημα Β. 

Η δοκιμή τακτικής διαμέτρου θα αποδείςει τα δεδομένα εν καταδύσει όπως 
ορίζονται στην Τεχνική Προδιαγραφή της. Προσθήκης ] του Παραρτήματος Α 
σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 στο ΡΒ8 0, σελίδα 4. Μία δοκιμή τακτικής 
διαμέτρου θα εκτελεστοί και οι μετρήσεις θα λ.ηφθούν με τις ίδιες συνθήκες 
βάρους όπως σε συνθήκες επιχειρησιακής ετοιμότητας. Κατά την περίπτωση 
που η τακτική διάμετρος εν καταδύσει του Υποβρυχίου είναι μεγαλύτερη από 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


3753 


την τιμή που ορίζεται στην Τεχνική Προδιαγραφή κατά την δοκιμή, 
καταβάλλονται Ποινικές Ρήτρες ως ακολούθως: 

Υπέρβαση της τακτικής διαμέτρου από: 

>0,0 έως 0,10 μήκη πλοίου 0,075% 

>0,1 έως 0,25 μήκη πλοίου 0,100% 

>0,25 έως 0,50 μήκη πλοίου 0,125% 

Τα ανωτέρω ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

2.12. Περιβαλλοντικές συνθήκες 002 Υποβρυχίου 1 κατά το Παράρτημα Β. 

Η δοκιμή περιβάλλοντος θα αποδείξει τις περιβαλλοντικές συνθήκες ΟΟμ 
όπως καθορίζονται στην Τεχνική Προδιαγραφή της Προσθήκης 1 του 
Παραρτήματος Α σύμφωνα με το ΡΒ5 4, Β^τ 4675. Κατά την περίπτωση που 
οι περιβαλλοντικές συνθήκες ΟΟι του Υποβρυχίου υπερβαίνουν την τιμή που 
καθορίζεται στην Τεχνική Προδιαγραφή κατά τη δοκιμή, καταβάλλονται 
Ποινικές Ρήτρες ως ακολούθως: 

Υπέρβαση συγκέντρωσης (ΤΟ: σε συγκέντρωση: 


>0,501 % έως 0,800% 0,010% 

>0,801 % έως 0,850% 0.020% 

>0,851 % έως 0,900% 0,120% 

>0,901 % έως 0,950% 0,160% 


>0,951% έως 1,000% 


0 , 200 % 


ία ανωτέρω ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

2.13. Σπηλαίωση Υποβρυχίου 1. 

Η δοκιμή σπηλαίωσης θα αποδείξει τα δεδομένα σπηλαίωσης όπιος 
καθορίζονται στην Τεχνική Προδιαγραφή της Προσθήκης 1 του 
Παραρτήματος Α σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 στο ΡΒ5 0, σελίδα 4. Δοκιμή 
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σπηλαίωσης θα εκτελεσθεί και μετρήσεις με τις ίδιες συνθήκες βάρους θα 
ληφθούν όπως κατά την επιχειρησιακή ετοιμότητα: 

Ελάττωση της ίηοερίίοπ ερεεά ο&νίωίιου από: 


>0,0 κόμβους έως 0,5 κόμβους 0,000% 

>0,5 κόμβους έως 1,0 κόμβους 0,200% 

>1,0 κόμβους έως 1,5 κόμβους 0,400% 

> 1,5 κόμβους έως 2,0 κόμβους 0,600% 

>2,0 κόμβους έως 2,5 κόμβους 0,800% 

>2,5 κόμβους έως 3,0 κόμβους 1,000% 


Τα ανωτέρω ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

2.14 Ακουστική Υπογραφή. 

2.14.1 Στάθμη Δυναμικού Θορύβου Εκπομπής ευρείας ζώνης Υποβρυχίου 1 

σύμφωνα με το Παράρτημα Β για όλο το Υποβρύχιο. 

Η δοκιμή ακουστικής υπογραφής με στάθμη δυναμικού θορύβου 
ευρείας ζώνης (με εύρος ζώνης 1/3 οκτάβας από 16Ηζ έως 16ΚΗζ) θα 
αποδείξει την βελτίωση σε ότι αφορά στον δυναμικό εκπεμπόμενο 
θόρυβο ευρείας ζώνης για το αντίστοιχο Υποβρύχιο ως ορίζεται στην 
Τεχνική Προδιαγραφή της Προσθήκης 1 του Παραρτήματος Α, δίαΐυε 
Κεροτΐ Νο. 0190.2. 

Θα εκτελεσθεί μέτρηση στάθμης εκπεμπόμενου δυναμικού θορύβου 
ευρείας ζώνης και οι μετρήσεις θα ληφθούν με τις ίδιες συνθήκες 
βάρους όπως κατά την επιχειρησιακή ετοιμότητα. 

Σε περίπτοιση που η βελτίωση στάθμης θορύβου Ε* υπερβαίνει το όριο 
Ειχ- της σχετικής καμπύλης απόκρισης για το αντίστοιχο Υποβρύχιο 
για φάσματα δυναμικού θορύβου εκπομπής ευρείας ζώνης (όπως 
καθορίζεται στην Προσθήκη 1 του Παραρτήματος Α. $1αίυ5 Ροροιΐ 
Νο. 0190.2), θα εφαρμόζονται οι παρακάτω Ποινικές Ρήτρες: 
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Σε περίπτωση που: 

• η Αν είναι θετική αλλά όχι μεγαλύτερη από 1 άΒ 

ή 


• τρία Β| υπερβαίνουν περισσότερο από 3 άΒ αλλά όχι περισσότερο 
από 4 άΒ 

ή 


• τέσσερα Β, υπερβαίνουν περισσότερο από 2 άΒ αλλά όχι 
περισσότερο από 3 άΒ 

0,06% για το Υποβρύχιο 1. 


Σε περίπτωση που: 


• η Αν είναι μεγαλύτερη από 1 άΒ αλλά όχι μεγαλύτερη από 2 άΒ 

ή 


• τέσσερα Β| υπερβαίνουν περισσότερο από 3 άΒ αλλά όχι 
περισσότερο από 4 άΒ 

ή 


• πέντε Βί υπερβαίνουν περισσότερο από 2 άΒ αλλά όχι περισσότερο 
από 3 άΒ 

0,12% για το Υποβρύχιο I. 

Σε περίπτωση που: 

• ένα Β, υπερβαίνει περισσότερο από 4 άΒ αλλά λιγότερο από 5 άΒ 

0,06% για το Υποβρύχιο 1. 

• ένα Β; υπερβαίνει περισσότερο από 5 άΒ αλλά λιγότερο από 6 άΒ 

0.12% για το Υποβρύχιο I. 

Τα ως άνω ποσά των Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

2.14.2 Στατικός Εκπεμπόμενος Θόρυβος ευρείας ζοόνης 

Υποβρυχίου 1 ως Παράρτημα Β (για κάθε μία από τις έξι 
συσκευές) (μη εφαρμόσιμο για τα Υποβρύχια 2 και 3). 
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Η δοκιμή ακουστικής υπογραφής με στάθμη στατικού θορύβου 
ευρείας ζώνης (με εύρος ζώνης 1/3 οκτάβας από 16Ηζ έως ΙόΣΗζ) θα 
αποδείξει την βελτίωση σε ότι αφορά στον στατικό εκπεμπόμενο 
θόρυβο ευρείας ζώνης για την αντίστοιχη συσκευή ως ορίζεται στην 
Τεχνική Προδιαγραφή της Προσθήκης 1 του Παραρτήματος Α, 3ί3ΐυδ 
Κ,εροτί Νο. 0190.2. 

Θα εκτελεσθεί μέτρηση στάθμης εκπεμπόμενου στατικού θορύβου 
ευρείας ζώνης και οι μετρήσεις θα ληφθούν με τις ίδιες συνθήκες 
βάρους όπως κατά την επιχειρησιακή ετοιμότητα. 

Σε περίπτωση που η βελτίωση στάθμης θορύβου Σ, υπερβαίνει το όριο 
λιτ της σχετικής καμπύλης απόκρισης για την αντίστοιχη συσκευή για 
φάσματα στατικού θορύβου ευρείας ζώνης (όπως καθορίζεται στην 
Προσθήκη I του Παραρτήματος Α, 5ΐαίυ$ Κοροιΐ Νο. 0190.2), θα 
εφαρμόζονται οι παρακάτω Ποινικές Ρήτρες: 

Σε περίπτωση που: 

• η Αν είναι θετική αλλά όχι μεγαλύτερη από 1 ιΙΒ 

ή 


• τρία Σ, υπερβαίνουν περισσότερο από 3 4Β αλλά όχι περισσότερο 
από 4 άΒ 

ή 


• τέσσερα Τ; υπερβαίνουν περισσότερο από 2 όΒ αλλά όχι 

περισσότερο από 3 άΒ 

0,01% για την αντίστοιχη συσκευή. 

Σε περίπτωση που: 

• η Αν είναι μεγαλύτερη από 1 ςΙΒ αλλά όχι μεγαλύτερη από 2 <.1Β 

ή 

• τέσσερα Σ, υπερβαίνουν περισσότερο από 3 όΒ αλλά όχι 

περισσότερο από 4 άΒ 


η 
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• πέντε Β, υπερβαίνουν περισσότερο από 2 όΒ αλλά όχι περισσότερο 
από 3 άΒ 

0,02% για την αντίστοιχη συσκευή. 

Σε περίπτωση που: 

• ένα Β; υπερβαίνει περισσότερο από 4 <3Β αλλά λιγότερο από 5 άΒ 

0,01% για την αντίστοιχη συσκευή. 

• ένα Βί υπερβαίνει περισσότερο από 5 0Β αλλά λιγότερο από 6 άΒ 

0,02% για την αντίστοιχη συσκευή. 

Τα ως άνω ποσά των Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

2.14.3 Στατικός Εκπεμπόμενος Θόρυβος στενού φάσματος (ιΐ3ΐτο\ν ύωιά) 

Υποβρυχίου 1 ως Παράρτημα Β για κάθε μία από τις έξι συσκευές (μη εφαρμόσιμο 
για τα Υποβρύχια 2 και 3). 

Η δοκιμή εκπεμπόμενου στατικού θορύβου στενού φάσματος (με 
εύρος ΙΗζ από ΙΟΗζ έως 1500Ηζ) θα αποδείξει την βελτίωση 
στατικού εκπεμπόμενου θορύβου στενού φάσματος σε ότι αφορά την 
σχετική συσκευή ως ορίζεται στην Τεχνική Προδιαγραφή της 
Προσθήκης 1 του Παραρτήματος Α. 8ίηίιι$ Κοροιΐ Νο. 0190.2. 

Θα εκτελεσθεί μέτρηση στατικού θορύβου στενού φάσματος και οι 
μετρήσεις θα ληφθούν με τις ίδιες συνθήκες βάρους όπως κατά την 
επιχειρησιακή ετοιμότητα. 

Κατά την περίπτωση όπου η βελτίωση για το σημείο με την 
υψηλότερη τιμή της καμπύλης της αντίστοιχης συσκευής για. φάσματα 
εκπομπής στατικού θορύβου σε ηαιτοιν ύαικί (όπως ορίζεται στην 
Προσθήκη 1 του Παραρτήματος Α. 8ΐιιΐυε Βοροπ Νο. 0190.2) δεν 
επιτευχθεί, τότε εφαρμόζονται οι παρακάτω Ποινικές Ρήτρες: 

Βελτίωση από 5 όΒ έως 3 όΒ 0.00% για την αντίστοιχη 

συσκευή 

Βελτίωση από 3 όΒ έως 2 ιΙΒ 0.03% για την αντίστοιχη 

συ σκευή_ 




3758 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


Βελτίωση από 2 άΒ έως 0 άΒ 0,06% για την αντίστοιχη 

συσκευή 

Τα ως άνω ποσά των Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά για την 
αντίστοιχη συσκευή. 

2.15 Επιδόσεις Ακρίβειας Αισθητήρων Οπλικού Συστήματος. 

Εάν οι μετρηθείσες τιμές για τους αισθητήρες Οπλικού Συστήματος και οι 
ακριβείς ΤΜΑ δεν επιτυγχάνουν τις τιμές ως καθορίζονται στην Προσθήκη 1 
του Παραρτήματος Β για το Υποβρύχιο 1 θα εφαρμόζονται οι παρακάτω 
Ποινικές Ρήτρες για τις κατηγορίες (φάσεις) 1 έιος 3 οι οποίες καθορίζονται 
λεπτομερώς στο Παράρτημα ΙΤ 

για φάση 1 0,10% 

για φάση 2 0,20% 

για φάση 3 0,30% 

Οι ως άνω αναφερόμενες τιμές εφαρμόζονται για τους αισθητήρες του 
Οπλικού Συστήματος εκτός των ΡίκΙατ και Ε5Μ για τα οποία εφαρμόζονται 
τρία τέταρτα (3/4) των τιμών ποινικών ρητρών των ως άνω αναφερόμενων 
φάσεων. 

Τα ανωτέρω ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

3. Τεχνικά Ελαττώματα Υποβρυχίων 2 και 3 

Εάν οι παρακάτω αναφερόμενες επιδόσεις δεν επιτευχθούν και δεν αποκατασταθούν 
από τον Ανάδοχο μέχρι την παράδοση τιον Υποβρύχιοι· 2 και 3 ή όποιου άλλου 
χρόνου συμφιονηθεί αμοιβαία, θα καταβληθούν Ποινικές Ρήτρες στον Αγοραστή από 
τον Ανάδοχο για την πλήρη και τελική ικανοποίηση όλων τιον απαιτήσεων του ως 
ακολούθως: 

3.1. Μετακεντρικό ύψος σύμφωνα με το 1 Ιαράρτημα Β1. 

Ελάττωση από 0% έως 10% της αντίστοιχης τιμής κατά το Παράρτημα Β1: 


0 , 000 % 
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Ελάττωση από 10,01% έως 20% της αντίστοιχης τιμής κατά το Παράρτημα 
Β1: 

0,050% 

Ελάττωση από 20,01% έως 25% της αντίστοιχης τιμής κατά το Παράρτημα 
Β1: 

0 , 100 % 

Τα ανωτέρω ποσά των Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

3.2. Μέγιστος Μοχλοβραχίονας Επαναφοράς εν Καταδύσει, σύμφωνα με 
το Παράρτημα Β1 

Μείωση από 0% έως 10% της αντίστοιχης τιμής κατά το Παράρτημα Βϊ: 

0 , 000 % 

Μείωση από 10,01% έως 15% της αντίστοιχης τιμής κατά το Παράρτημα Β1: 
0,050% 

Μείωση από 15,01 έιος 20% της αντίστοιχης τιμής κατά το Παράρτημα Β1: 

0 , 100 % 

Τα ανωτέρω ποσά το>ν Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

3.3. Εφεδρική πλευστότητα σύμφωνα με το Παράρτημα ΒI 

9,501% έως 10,000% του εκτοπίσματος επιφάνειας: 0,000% 

9,001 % έως 9,500% του εκτοπίσματος επιφάνειας: 0,010% 

8,501 % έως 9,000% του εκτοπίσματος επιφάνειας: 0,300% 

Τα ανιοτέρω ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

3.4. Δοκιμή Μεγίστου Βάθους Κατάδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα Β1 

Μείωση της Δοκιμής Μεγίστου Βάθους Κατάδυσης από 0 μέτρα έως 9,9 
μέτρα: 0,000% 

Μείωση της Δοκιμής Μεγίστου Βάθους Κατάδυσης από 10 μέτρα έτος 24,9 
μέτρα: 1,000% 

Τα ανωτέρω ποσά των Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 
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3.5. Μεγίστη Ταχύτητα εν Καταδύσει με Συστοιχία σύμφωνα με το 


Παράρτημα Β1 

Μείωση ταχύτητας από 0,01 έως 0,400 κόμβους: 0,0% 

Μείωση ταχύτητας από 0,41 έως 0,600 κόμβους: 0,25% 

Μείωση ταχύτητας από 0,61 έως 0,800 κόμβους: 0,5% 

Μείωση ταχύτητας από 0,81 έως 1,100 κόμβους: 0,75% 


Τα ανωτέρω ποσά των Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

3.6 Μέγιστη ταχύτητα εν καταδύσει με Ριιεί Οεΐΐ κατά το Παράρτημα Β1 


Μείωση ταχύτητας από 0,01 έως 0,200 κόμβους: 0,000% 

Μείωση ταχύτητας από 0,21 έως 0,300 κόμβους: 0,250% 

Μείωση ταχύτητας από 0,31 έως 0,400 κόμβους: 0,500% 

Μείωση ταχύτητας από 0,41 έως 0,500 κόμβους: 0,800% 


Τα ανωτέρω ποσά των Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

3.7. Μεγίστη ταχύτητα εν Καταδύσει. για τη Λειτουργία των Ιστών κατά 


το Παράρτημα Β1 

Μείωση ταχύτητας από 0.01 έιος 0.250 κόμβους: 0,000% 

Μείωση ταχύτητας από 0.26 έιος 0,500 κόμβους: 0,200% 

Μείωση ταχύτητας από 0,51 έως 0.750 κόμβους: 0,400% 

Μείωση ταχύτητας από 0.76 έως 1.000 κόμβους: 0,600% 


Τα ανωτέρω ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

3.8 Μέγιστη ταχύτητα στην επιφάνεια με τις Κύριες Μηχανές σύμφωνα με 


το Παράρτημα Β1 

Μείωση ταχύτητας από 0.01 έως 0,250 κόμβους: 0,000% 

Μείωση ταχύτητας από 0.26 έως 0.500 κόμβους: 0.100% 

Μείωση ταχύτητας από 0.51 έιος 0.750 κόμβους: 0,200% 

Μείωση ταχύτητας από 0.76 έιος 1.000 κόμβους: 0,300% 


Τα ανώτερο) ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

3.9 Μέγιστη ακτίνα ενεργείας εν καταδύσει με Συστοιχία κατά το 
Παράρτημα Β1 __ 
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μέτρηση (νμ= ναυτικά μίλια) 


> 1 < ΙΟνμ: 0,00% 

> ΙΟνμ < 20νμ: 0,10% 

> 20νμ < 30νμ: 0,20% 

> 30νμ < 40νμ: 0,50% 

> 40νμ < 50νμ: 0,90% 


Τα ανωτέρω ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

3.10. Ακτίνα ενεργείας εν καταδώσει με Ριιεί Οεΐΐ σύμφωνα με το 
Παράρτημα Β1 

μέτρηση (νμ= ναυτικά μίλια) 

> 1 < 20νμ 0,00% 

> 20νμ < 40νμ 0,20% 

> 40νμ < 60νμ: 0,40% 

> 60νμ < 80νμ: 0,60% 

> 8 Ον μ < I ΟΟνμ: 0,80% 

> ΙΟΟνμ < 120νμ: 1,00% 

Τα ανώτερα) ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

3.11 1 ακτικός Βαθμός αποκρύψεως (1η περίπτωση) σύμφωνα με το 


Παράρτημα Β1 αύξηση 

Από 0,001 % έως 0.200%: 0,00% 

Από 0.201 % έως 0.250%: 0,25% 

Από 0,251 % έως 0,500%: 0,50% 

Από 0.501 % έως 0.750%: 0,75% 

Από 0,751 % έως 0.999%: 1,00% 


ΠροστεΟείσα στη συγκεκριμένη τιμή κατά το Παράρτημα. ΒΙ 

1 α ανωτέρω πυσά 1 ίυινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

3.12 Τακτικός Βαθμός αποκρύψεως (2η περίπτωση) κατά το Παράρτημα 
Β1 αύξηση 


Από 0,001% έως 0,200%: 


0,000% 
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Από 0,201 % έως 0,250%: 0,250% 

Από 0,251 % έως 0,500%: 0,500% 

Από 0,501% έως 0,750%: 0,750% 

Από 0,751 % έως 0,999%: 1,000% 


Προστεθείσα στη συγκεκριμένη τιμή κατά το Παράρτημα Β1 

Τα ανωτέρω ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

3.13 Τακτική διάμετρος κατά το Παράρτημα Β1 αύξηση 

Από 0,100 έως 0,175 μήκη πλοίου: 0,100% 

Από 0,176 έως 0,250 μήκη πλοίου: 0,150% 

Από 0,251 έως 0,499 μήκη πλοίου: 0,200% 

Προστεθείσα στη συγκεκριμένη τιμή κατά το Παράρτημα Β1 

Τα ανωτέρω ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

3.14. Περιβαλλοντολογικές συνθήκες κατά το Παράρτημα Β1 

Από 0,501 % έως 0,85%: 0,000% 

Από 0,851 % έως 1,000%: 0,100% 

1 α ανιοτέρω ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

3.15. Ακουστική Υπογραφή σύμφωνα με το Παράρτημα Β1 

Στην περίπτωση όπου, η μέση εκπεμπόμενη στάθμη θορύβου ευρείας ζώνηε 
(ΒΐΌ3(1 Βαπό), σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή, Βιπίάίημ Οτοιιρ 
0026.3 Ρίματεε I ιιηιΙ 2, που μετρήθηκε και υπολογίσθηκε όπως περιγράφεται 
στο ΒαϊΙσΙϊπί' Οΐ'οιιρ 0459.2.1 δεν έχει επιτευχθεί και υπερβαίνει τα όρια της 
αντίστοιχης καμπύλης αποκρίσεως, ως κατωτέρω : 

Αθόρυβος Πλους (4 κόμβοι) σύμφωνα με το ΡΒ30, ΒΟτ 0026.3 
(Συστοιχία/Ρ(Γ) 

μεγαλύτερη από 4 ιΙΒ έως 8 ι!Β: 0,5 % 

μεγαλύτερη από 8 τΙΒ έως 12 ΘΒ: 1,0 % 

Συνθήκες Περιπολίας (6 κόμβοι) σύμφωνα με ΡΒ80, ΒΟτ 0026.3 

μεγαλύτερη από 6 ΘΒ έως 10 όΒ: 0,5 % 
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μεγαλύτερη από 10 <3Β έως 12 άΒ: 1,0 % 

Χρησιμοποίηση Αναπνευστήρα (4 κόμβοι) σύμφωνα με ΡΒ30, ΒΟγ 0026.3 

μεγαλύτερη από 2 άΒ έως 8 <3Β: 0,5 % 

μεγαλύτερη από 8 <3Β έως 12 άΒ: 1,0% 

Τα ποσά δεν είναι αθροιστικά, εντούτοις κάθε μία από τις τρεις καταστάσεις 
πλου, όπως αναφέρονται στο Βυϊ1άίη§ Οτουρ 0026.3 θα λαμβάνεται υπόψη 
ξεχωριστά. 

Σε περίπτωση όπου, η τιμή του εκπεμπομένου θορύβου στενού φάσματος 
(Νδίτον/ Β 3 πά), σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή, Βιύΐάϊημ Οτουρ 
0026.3 που μετρήθηκε και υπολογίσθηκε όπως περιγράφεται στο Βυίΐάϊημ 
ΟΐΌΐιρ 0459.2.1 είναι μεγαλύτερη ως κατωτέρω κατά: 

Αθόρυβος Πλους (4 κόμβοι) και Συνθήκες Περιπολίας (6 κόμβοι): 

Περισσότερους από πέντε έως επτά παλμούς (ερΐΐτεε), με στάθμη περισσότερα 
από 5 άΒ έως 14 άΒ, πέραν του ορίου της καμπύλης, ή εναλλακτικά 
περισσότερους από τέσσερις έως οκτώ παλμούς, με στάθμη περισσότερα από 
2 άΒ έως 6 άΒ, πέραν του ορίου της καμπύλης: 0,20% 

Περισσότερους από οκτώ έως δέκα παλμούς, με στάθμη περισσότερα από 5 
άΒ έως 14 άΒ, πέραν του ορίου της καμπύλης, ή εναλλακτικά περισσότερους 
από εννέα έως δεκατέσσερις παλμούς, με στάθμη περισσότερα από 2 άΒ έως 
6 άΒ, πέραν του ορίου της καμπύλης: 0,50% 

Χρησιμοποίηση Αναπνευστήρα (4 κόμβ_οι): 

Περισσότερους από δύο έως τέσσερις παλμούς (δρίΚεε), με στάθμη 
περισσότερα από 5 άΒ έως 14 άΒ, πέραν του ορίου της καμπύλης, ή 
εναλλακτικά περισσότερους από τρεις έως οκτώ παλμούς, με στάθμη 
περισσότερα από 2 ιίΒ έωε 10 άΒ, πέραν του ορίου της καμπύλης. 0,20/ο 

Περισσότερους από τέσσερις έως οκτώ παλμούς, με στάθμη περισσότερα από 
5 άΒ έως 14 άΒ, πέραν του ορίου της καμπύλης, ή εναλλακτικά 
περισσότερους από οκτώ έως δεκατέσσερις παλμούς, με στάθμη περισσότερα 
από 2 άΒ έως 6 όΒ, πέραν του ορίου της καμπύλης: 0,50% 
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Τα μεγέθη δεν είναι αθροιστικά, εντούτοις κάθε μία από τις τρεις συνθήκες 
πλου, όπως αναφέρονται στο Βυί1άϊη§ Οτουρ 0026.3, θα λαμβάνεται υπόψη 
ξεχωριστά. 

Για τον υπολογισμό των Ποινικών Ρητρών, σε περίπτωση συνδυασμένων 
παλμών διαφορετικής στάθμης, ισχύουν τα ακόλουθα: 

Ένας παλμός άνω των 5 άΒ, αλλά όχι άνω των 10 άΒ θα αναλογεί σε δύο 
παλμούς άνω των 2 άΒ, αλλά όχι άνω των 5 άΒ. 

3.16. Μαγνητική υπογραφή 

Η αναμενόμενη μαγνητική υπογραφή των Υποβρυχίων, μετά την 
απομαγνήτιση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 33% της τιμής της καμπύλης Α, 
όπως αυτή ορίστηκε με την επιστολή της Ηϋ\ν (Ηϋ\ν ΝΑΤΟ απόρρητη 
επιστολή 01-02-99), βάσει το>ν υπολογισμών του κέντρου απομαγνητίσεως 
του Γερμανικού Ναυτικού, που αναφέρονται σε απόσταση 8,7 μ από την 
τρόπιδα του Υποβρυχίου, προ της απομαγνητίσεως αυτού και που είναι 
ανηγμένες στις συνθήκες των Ελληνικών θαλάσσιον. 

Σε περίπτιοση που κατά τη μέτρηση οι μετρηθείσες τιμές μετά την 
απομαγνήτιση δεν επιτύχουν τις συμβατικές τιμές, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες του Κέντρου Δοκιμών του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού, θα 
ισχύουν οι παρακάτω ποινικές ρήτρες: 

Από 0 έως 0,3 μΤ: 0,0% 

> 0,3 έως 0,5 μΤ: 0,1% 

> 0,5 έως 0,7 μΤ: 0,3% 

> 0,7 έως 1,0 μΤ: 0,5% 

Τα ανιοτέριο ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

3.17. Θόρυβος με μορφή παλμών μικρής διάρκειας. 

Περισσότερους από δώδεκα έως δεκαπέντε παλμούς, με στάθμη περισσότερα 
από 5 άΒ έως 12 άΒ, πέραν του ορίου της καμπύλης, ή εναλλακτικά 
αριθμητικός μέσος όρος περισσότερα από 2 άΒ έως 6 άΒ, πέραν του ορίου της 
καμπύλης: 0.50% 
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Περισσότερους από δεκαέζι έως δεκαοκτώ παλμούς, με στάθμη περισσότερα 
από 5 άΒ έως 12 άΒ, πέραν του ορίου της καμπύλης, ή εναλλακτικά 
αριθμητικός μέσος όρος περισσότερα από 6 άΒ έως 10 άΒ, πέραν του ορίου 
της καμπύλης: 1,00% 

Τα ανωτέρω ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

3.18. Σπηλαίωση 

Η σπηλαίωση εμφανίζεται σε ταχύτητα μικρότερη από τη συγκεκριμένη τιμή 
κατά το Παράρτημα Β1: 

Μείωση από 0,0 κόμβους μέχρι 1,0 κόμβο: 0,0% 

Μείωση περισσότερο από 1,0 κόμβο μέχρι 1,5 κόμβο: 0,2% 

Μείωση περισσότερο από 1,5 κόμβο μέχρι 2,0 κόμβους: 0,4% 

Μείωση περισσότερο από 2,0 κόμβους μέχρι 2,5 κόμβους: 0,6% 

Μείωση περισσότερο από 2,5 κόμβους μέχρι 3,0 κόμβους: 0,8% 

Μείωση περισσότερο από 3,0 κόμβους μέχρι 3,5 κόμβους: 1,0% 

Τα ανωτέρω ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

3.19. Οπλικό Σύ στη μ α 

Επιδόσεις Ακρίβειας Αισθητήρων {δεπεοτε) 

Εάν οι μετρηθείσες τιμές ακρίβειας των αισθητήρων των Υποβρυχίων δεν επιτύχουν 
τις τιμές που εμφαίνονται στην Προσθήκη 1 του Παραρτήματος Β1 της Συμβάσεως 
αυτής, θα εφαρμόζονται οι ακόλουθες ποινικές ρήτρες για τις φάσεις 1 έως 3 που 
αναλυτικά (ραίνονται στο Παράρτημα υ 1 της παρούσης: 

Για φάση 1: 0,1% 

Για φάση 2: 0,2% 

Για φάση 3: 0,3% 

Τα ανωτέρω ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

4. Οι ποινικές ρήτρες των ανωτέρω παραγράφων 2.1 έως και 2.15 για το 
Υποβρύχιο 1 και 3.1 έως 3.19 για τα Υποβρύχια 2 και 3 θα υπολογίζονται στις τιμές 
που προβλέπονται στο Άρθρο 5, παράγραφοι 3.1, 3.2 και 3.3 αντίστοιχα για κάθε 
Υποβρύχιο. 
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5. Σε περίπτωση που συμβούν περισσότερες από μία περιπτώσεις Ποινικών 
Ρητρών, αυτές θα είναι καταβλητέες αθροιστικά. 

6. Το ανώτατο συνολικό ύψος ποινικών ρητρών, το οποίο θα πληρωθεί σύμφωνα 
με το παρόν Άρθρο 25, δεν θα υπερβεί το έντεκα τοις εκατό (11%) του αθροίσματος 
των τιμών για τα Υποβρύχια κατά το Άρθρο 5, παράγραφοι 3.1, 3.2 και 3.3 αυτής της 
Σύμβασης. 

7. Η καταβολή των Ποινικών Ρητρών κατά το παρόν Άρθρο 25 θα είναι η μόνη 
ευθύνη του Ανάδοχου σε ό,τι αφορά στην καθυστέρηση στην παράδοση, καθώς και 
στις τεχνικές ελλείψεις. 
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ΑΡΘΡΟ 26 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

1. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι δεν έχει και δεν θα έχει κανέναν εκπρόσωπο, 
ενδιάμεσο ή πράκτορα (εκτός του δικού του προσωπικού) για το αντικείμενο της 
παρούσας Σύμβασης. Πρόσωπα ή εταιρείες που μπορεί να έχουν ενεργήσει ή 
εμπλακεί πριν την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας (ΕΌΟΑ) 
υπό την έννοια του προηγούμενου εδαφίου, εκ μέρους του Αναδόχου, δεν 
εμπλέκονται και δεν θα εμπλακούν στην εκτέλεση αυτής της Σύμβασης. 

2. Ο Ανάδοχος δεν έχει και δεν θα συμφωνήσει στο μέλλον να πληρώσει 
αμοιβές επιτυχίας (ευοοεεε ίεεε), εύρετρα, αμοιβές συμβούλων ή παρόμοιες αμοιβές ή 
προμήθειες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 
Εντούτοις, ο Ανάδοχος δικαιούται να λαμβάνει επαγγελματικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σε σχέση με τη Σύμβαση από δικηγορικά γραφεία, φορολογικούς 
συμβούλους, τεχνικούς συμβούλους, λογιστές κλ.π. Εάν λάβει αυτές τις υπηρεσίες 
εκτός Ελλάδος, ο Ανάδοχος θα γνωστοποιήσει τις σχετικές συμβάσεις στον 
Αγοραστή σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος Αρθρου. 

3. Ο Ανάδοχος δεν θα χρησιμοποιεί εξωχώριες εταιρείες ή οντότητες ως 
άμεσους προμηθευτές μερών, εξοπλισμού, υπηρεσιών ή άλλων σε σχέση με το 
αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης, εκτός εάν η ανάθεση της σύμβασης σε 
εξωχώρια εταιρεία είναι αποδεδειγμένα αναπόφευκτη (και μόνο εφόσον 
γνωστοποιηθεί προηγουμένως στον Αγοραστή, η γνωστοποίηση δε αυτή θα 
περιλαμβάνει και διαθέσιμες πληροφορίες αναφορικά με τον πραγματικό ιδιοκτήτη 
της σχετικής εξωχώριας εταιρείας). Για τους σκοπούς του παρόντος Αρθρου οι 
«εξωχώριες εταιρείες ή οντότητες» θα έχουν την έννοια που ορίζεται στο Ν. 
3091/2002 και στο Ν. 3310/2005, ως ισχύουν κατά την ημερομηνία της παρούσας, 
ήτοι κάθε εταιρεία ή οντότητα που εδρεύει σε χώρα άλλη από αυτή που κυρίως 
δραστηριοποιείται και απολαύει προνομιακής φορολογικής μεταχείρισης, 
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς αυτών που εδρεύουν στις χώρες που 
απαριθμούνται στην υπ' αρίθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών επί τη βάσει του καταλόγου που εξέδωσε ο 
ΟΟΣΑ, καθώς και εκείνων που πληρούν τα κριτήρια της Εγκυκλίου 
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1021764/10217/Β0012/ΠΟΛ 1041/5-3-2003 του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών. 

4. Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει στον Αγοραστή, εντός τριάντα (30) Ημερών από 
την υπογραφή τους, ακριβές αντίγραφο όλων των εγγράφων συμβάσεων ή 
δεσμεύσεων αξίας άνω των 100,000 Ευρώ που θα συνάψει ή θα τροποποιήσει από 
την Ημερομηνία Ενεργοποιήσεως της Εκτελεστικής Συμφωνίας (ΕΟΟΑ) και εφεξής 
με οποιονδήποτε τρίτο σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, μαζί με όλα τα συναφή 
παραρτήματα, προσαρτήματα και πίνακες. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα προσκομίσει 
στον Αγοραστή, εντός τριάντα (30) Ημερών από την λήνμη έγγραφης ειδοποίησης, 
ακριβή αντίγραφα οποιοσδήποτε έγγραφης σύμβασης ή συμφωνίας έχει συνάψει στο 
παρελθόν μετά την 21η Σεπτεμβρίου 2009 με οποιονδήποτε υποκατασκευαστή ή 
άλλον τρίτο σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης. Τα ανωτέρω δεν 
εφαρμόζονται για τυποποιημένες συμβάσεις, όπως συμβάσεις εργασίας, δανεισμού 
προσωπικού, υπηρεσίες κοινής ωφελείας κλ.π. 

5. Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε όλες οι πληρωμές σε υποκατασκευαστές, 
συμβούλους (στο βαθμό που είναι επιτρεπτό) και προμηθευτές, σε σχέση με την 
παρούσα Σύμβαση, να γίνονται αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών που 
τηρούνται σε υποκαταστήματα τραπεζών που βρίσκονται και λειτουργούν εντός της 
ζώνης του ΟΟΣΑ καθώς και στα ΗΑΕ. 

6. Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος Αρθρου να επιβληθούν επίσης δια της 
αντίστοιχης υποσύμβασης και στον Κύριο Υπο κατασκευαστή. 

7. Ο Αγοραστής δικαιούται, δαπάναις του. να αναθέσει σε διεθνή ανεξάρτητη 
ελεγκτική εταιρεία (λ.χ. ΚΡΜ<3, Ρ\ν(Γ. Επιεί & Υουπμ, ϋεΐοίίίε ή ΒϋΟ) ή στο 
ελληνικό υποκατάστημα μιας τέτοιας εταιρείας να επιθεωρήσει και να ελέγξει όλες 
τισ συμβατικές σχέσεις και πληρωμές του Αναδόχου με τους υποκατασκευαστές και 
προμηθευτές του για αγαθά, εξοπλισμό και υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα 
Σύμβαση, καθώς και τα σχετικά λογιστικά, εταιρικά και εμπορικά βιβλία και αρχεία 
του Αναδόχου, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης που θα αποστέλλεται στον Ανάδοχο 
τουλάχιστον τριάντα (30) Εργάσιμες Ημέρες πριν την έναρξη του ελέγχου. Η 
ειδοποίηση θα περιλαμβάνει ένα πλήρες ακριβές αντίγραφο της επιστολής ανάθεσης 
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του ελεγκτή, έναν πλήρη κατάλογο των προσώπων που θα απασχοληθούν στον 
έλεγχο και την ημερομηνία λήξης του ελέγχου. 

Ο Ανάδοχος θα διασφαλίζει ότι οι ελεγκτές του Αγοραστή κατά τη διάρκεια του 
κανονικού ωραρίου λειτουργίας του Αναδόχου θα έχουν πλήρη και άμεση πρόσβαση 
σε κάθε ζητηθείσα πληροφορία στην κατοχή ή έλεγχο του Αναδόχου και θα έχουν το 
δικαίωμα να εξετάζουν κάθε αρχείο του Αναδόχου που αφορά και εμπεριέχει 
συναλλαγές σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση και να θέτει ερωτήσεις (εφόσον 
ζητηθεί από τον Ανάδοχο ή το αντίστοιχο άτομο παρουσία ανεξάρτητου μάρτυρα ή 
νομικού συμβούλου ή λογιστή) στο προσωπικό και στη διοίκηση του Αναδόχου. 

Ο έλεγχος θα εκκινήσει εφόσον, (α) κάθε έλεγχος διεξάγεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
να μην παρακωλύει αδικαιολόγητα τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες, (β) 
επουδενί οι έλεγχοι κατά την παρούσα δεν θα διεξάγονται συχνότερα από άπαξ κάθε 
ημερολογιακό έτος, και (γ) ο Ανάδοχος δεν έχει αποστείλει έγγραφη ειδοποίηση 
απόρριψης στον Αγοραστή εντός δέκα (10) Εργασίμων Ημερών μετά τη λήψη της 
έγγραφης ειδοποίησης αναφορικά με τον έλεγχο. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να 
απορρίψει εάν (ΐ) η ελεγκτική εταιρεία δεν πληρεί τα κριτήρια της παρούσας 
παραγράφου 7, (ίί) η ειδοποίηση δεν περιέχει την επιστολή ανάθεσης ή η επιστολή 
ανάθεσης δεν είναι σύμφωνη με την παρούσα παράγραφο 7, (ϋί) η ειδοποίηση δεν 
περιέχει πλήρη κατάλογο όλων των προσώπων που θα αποσχοληθούν στον έλεγχο ή 
ένα από αυτά τα πρόσωπα έχει σύγκρουση συμφερόντων, (ϊν) ο πλέον πρόσφατος 
έλεγχος κατά την παρούσα έχει ολοκληρωθεί σε χρόνο μικρότερο των δώδεκα (12) 
μηνών πριν την αναγγελθείσα ημερομηνία έναρξης του ελέγχου ή (ν) η αναγγελθείσα 
ελεγκτική εταιρεία ή οποιαδήποτε από ία αναγγελθέντα πρόσωπα έχουν παραβιάσει 
τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας σύμφιονα με την αντίστοιχη επιστολή ανάθεσης ή 
την παρούσα παράγραφο 7 σε κάποιον από τους προηγούμενους ελέγχους κατά την 
παρούσα. 

Οι ελεγκτές που θα διοριστούν από τον Αγοραστή σύμφωνα με την παρούσα 
παράγραφο δεν θα δικαιούνται να δημοσιοποιούν οποιαδήποτε εμπιστευτική 
πληροφορία (όπως και οι δικηγόροι, οι φορολογικοί σύμβουλοι, κ.α.) που θα 
περιέρχεται στην κατοχή ή γνοδση τους. Επιπλέον, οι ε?νεγκτές και ο Αγοραστής 
αναλαμβάνουν να μεταχειρίζονται ως ιδιαιτέρους εμπιστευτική κάθε πληροφορία. 
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δεδομένα και έγγραφα που θα λάβουν σε σχέση με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω 
ελέγχους. Εκτός εάν προβλέπεται ρητώς από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, ο 
Αγοραστής δεν θα αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο κάθε τέτοια πληροφορία, 
δεδομένα και έγγραφα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Αναδόχου. 
Οι ελεγκτές που θα διορισθούν από τον Αγοραστή κατά την παρούσα παράγραφο θα 
δεσμευθούν δια εγγράφου, με το οποίο θα επιβεβαιώνουν τις υποχρεώσεις τους 
εμπιστευτικότητας έναντι του Αναδόχου. 

8. Ο Ανάδοχος θα υιοθετήσει, εφαρμόσει και δημοσιοποιήσει στη διαδικτυακή 
του ιστοσελίδα πολίτικη] κατά της διαφθοράς σύμφωνα με τις αρχές του ΟΟΣΑ. Η εν 
λόγω πολιτική θα καθορίζει τα εσωτερικά πρότυπα ώστε να δύναται ο Ανάδοχος να 
συμμορφώνεται πάντοτε με τους εφαρμοστέους Ελληνικούς και διεθνείς κανόνες 
κατά της διαφθοράς. 

Ο Ανάδοχος θα επιβάλει κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων και θα λαμβάνει 
επανορθωτικά μέτρα όταν κάποιος εκ το>ν διευθυντών, στελεχών ή υπαλλήλων και 
προσοιπικού του παραβιάσει τις υποχρεώσεις του κατά της διαφθοράς. 

9. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος με πρόθεση παραβιάζει ουσιωδώς τα 
καθήκοντα του εκ των παραγράφων 1, 2, 3, 5 ή 7 (εντούτοις μόνο σε σχέση με την 
παραχώρηση πρόσβασης για διενεργηθησόμενο έλεγχο και όχι σε σχέση με επί 
μέρους στοιχεία του ελέγχου) του παρόντος Αρθρου 26 και ο Ανάδοχος δεν 
θεραπεύσει αυτή την παραβίαση εντός τριάντα (30) Ημερών μετά τη λήψη από τον 
Ανάδοχο σχετικής ειδοποίησης του Αγοραστή, ο Αγοραστής θα δικαιούται να 
καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 27 της παρούσας. Για κάθε 
παραβίαση των καθηκόντων του Αναδόχου εκ τιον παραγράφων 4 και 7 (άλλων από 
αυτών που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο) του παρόντος Αρθρου 26, ο Αγοραστής 
θα ειδοποιεί εγγράφως τον Ανάδοχο και θα του δίνει μια εύλογη περίοδο θεραπείας 
τριάντα (30) Ημερών. Εάν ο Ανάδοχος δεν θεραπεύσει την παραβίαση αυτή, τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη θα προβούν σε καλόπιστες διαπραγματεύσεις προκειμένου να 
διασφαλίσουν την ορθή εκπλήρωση των καθηκόντων του Αναδόχου κατά τις 
παραγράφους 4 και 7 του παρόντος Αρθρου. 
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ΑΡΘΡΟ 27 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 


1. Λόγοι Καταγγελίας 

1.1 Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση ή μέρη αυτής 
κατά περίπτωση, μόνο σύμφωνα με τους όρους αυτού του Αρθρου, αποκλείοντας 
κάθε άλλο λόγο. 

1.2 Καταγγελία από τον Αγοραστή: Ο Αγοραστής δικαιούται να καταγγείλει 
αυτήν την Σύμβαση στο σύνολό της με έγγραφη καταγγελία προς τον Ανάδοχο, σε 
περίπτωση που συντρέξει οποιοδήποτε από τα κάτωθι γεγονότα ή περιστάσεις: 

1.2.1 αν ο Ανάδοχος λυθεί ή διαταχθεί η λύση του δια τελεσίδικης 
δικαστικής απόφασης ή ληφθεί έγκυρη απόφαση περί λύσεως του Αναδόχου, 

ή 

1.2.2 αν ο Ανάδοχος δεν επιτύχει δύο (2) διαδοχικά συμβατικά γεγονότα 
κατά την κατασκευή των Υποβρυχίων, όπως αυτά τα συμβατικά γεγονότα 
περιγράφονται στο Παράρτημα Δ της παρούσας Σύμβασης, ή 

1.2.3 αν ο Ανάδοχος παραβεί οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του που 
περιέχονται στο Αρθρο 26, παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 της παρούσας Σύμβασης 
και δεν θεραπεύσει την παραβίαση αυτή, εντός τριάντα (30) ημερών μετά τη 
λήψη έγγραφης ειδοποίησης από τον Αγοραστή, όπου θα προσδιορίζεται η εν 
λόγω παράβαση και θα προσκομίζονται ουσιώδεις αποδείξεις, οι οποίες θα 
ήταν ικανές να εκκινήσουν ποινικές διαδικασίες κατά τις αντίστοιχες 
διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ή 

1.2.4 (α) σε περίπτωση μεταβολής της συμμετοχής της ΑΘΜ στο μετοχικό 
κεφάλαιο του Αναδόχου που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 
συμμετοχής της ΑΟΜ σε ποσοστό μικρότερο του 50% + 1 του συνολικού 
μετοχικού κεφαλαίου του Αναδόχου ή τιον δικαιωμάτων ψήφου - εκτός εάν ο 
νέος μέτοχος είναι εταιρεία συνδεδεμένη με την ΑϋΜ - χωρίς την 
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προηγούμενη συναίνεση του Αγοραστή· ο Αγοραστής δεν θα αρνείται τη 
συναίνεσή του αναίτια ή/και αδικαιολόγητα,ή 

β) εάν η ΑΟΜ προβεί σε διάθεση ποσοστού μέχρι 24,9% του συνολικού 
μετοχικού κεφαλαίου ή δικαιωμάτων ψήφου του Αναδόχου, χωρίς 
προηγουμένως να πληροφορήσει τον Αγοραστή. Εν προκειμένω ο 
Αγοραστής θα έχει δικαίωμα αρνησικυρίας εάν υπεισέρχονται θέματα 
ασφαλείας του Αγοραστή. Ο Αγοραστής δεν θα αρνείται αναίτια ή/και 
αδικαιολόγητα να εγκρίνει μια τέτοια διάθεση, ή 

(γ) εάν ο Ανάδοχος παραλείψει να ενημερώσει τον Αγοραστή περί του 
προσιδπου το οποίο πρόκειται να διορισθεί ως μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου («ΔΣ») του Αναδόχου, και εκ του προτεινόμενου διορισμού ή 
αλλαγής θίγονται προδήλως ζητήματα ασφαλείας του Αγοραστή. Εν 
προκειμένω ο Αγοραστής θα έχει δικαίωμα αρνησικυρίας, εάν 
υπεισέρχονται θέματα ασφαλείας του Αγοραστή. Ο Αγοραστής δεν θα 
ασκεί αναίτια ή/και αδικαιολόγητα το δικακομα αρνησικυρίας για την 
υπόδειξη και διορισμό μελών του ΔΣ του Αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση 
οι μέτοχοι του Αναδόχου θα πρέπει διαρκώς να έχουν την ευχέρεια 
λήψεως όλων των μέτρων που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η 
λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το ελληνικό εταιρικό 
δίκαιο, ή 

(δ) σε περίπτωση μεταβολής της συμμετοχής της Ελληνικής 
Ναυπηγοκατασκευαστικής Ανώνυμης Εταιρείας Χαρτοφυλακίου ΑΕ 
(«ΕΝΑΕΧ») στο μετοχικό κεφάλαιο του Αναδόχου που Οα έχει ιος 
αποτέλεσμα τη μείωση της συμμετοχής της ΕΝΑΕΧ σε ποσοστό μικρότερο 
του 20% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου του Αναδόχου ή των 
δικαιωμάτων ψήφου, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Αγοραστή- ο 
Αγοραστής δεν θα αρνείται τη συναίνεσή του αναίτια ή/και αδικαιολόγητα, ή 

1.2.5 αν ο Ανάδοχος οποτεδήποτε κηρυχθεί τελεσίδικα σε πτώχευση ή 
υποβάλλει εκουσίως αίτηση πτώχευσης ή διοριστεί με τελεσίδικη απόφαση 
διαχειριστής, εκκαθαριστής ή σύνδικος αυτού ή όλης ή ουσιώδους μέρους της 
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περιουσίας του ή εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση με την οποία γίνεται δεκτή 
οποιαδήποτε αίτηση από ή κατά του Αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις 
οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου περί πτώχευσης, υπό τον όρο εντούτοις ότι 
σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρυχθεί σε πτώχευση με τελεσίδικη δικαστική 
απόφαση, τότε η παρούσα Σύμβαση θα θεωρείται αυτομάτως καταγγελθείσα 
μία (1) Ημέρα πριν την έκδοση της εν λόγω τελεσίδικης δικαστικής 
απόφασης, χωρίς να απαιτείται επίδοση γραπτής καταγγελίας από τον 
Αγοραστή. 

1.3 Καταγγελία από τον Ανάδοχο: Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει την 
παρούσα Σύμβαση στο σύνολό της με έγγραφη καταγγελία προς τον Αγοραστή, σε 
περίπτωση που συντρέξει οποιοδήποτε από τα κάτωθι γεγονότα ή περιστάσεις: 

1.3-1 Μη είσπραξη από τον Ανάδοχο δύο (2) διαδοχικών πληρωμών όπως 
ορίζονται στο Αρθρο 6, παράγραφος 2.3 της Σύμβασης για λόγους που δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου και η καθυστέρηση αυτή συνεχιστεί 
για περισσότερες από σαράντα πέντε (45) Ημέρες από τη δήλη ημέρα 
καταβολής της δεύτερης μη πραγματοποιηθείσας πληρωμής. 

1.3.2 Μη είσπραξη από τον Ανάδοχο δύο (2) διαδοχικών πληρωμών 
οφειλομένων από τον Αγοραστή προς τον Ανάδοχο κατά το Αρθρο 6 της 
Σύμβασης 012Β/00 για το Πρόγραμιμα Αρχιμήδης για λόγουε που δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου και η καθυστέρηση αυτή συνεχιστεί 
για περισσότερες από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη δήλη ημέρα 
καταβολής της δεύτερης μη πραγματοποιηθείσας πληρωμής. Στην περίπτωση 
αυτή, ο Ανάδοχος θα δικαιούται να καταγγείλει και αυτή τη Σύμβαση, πέραν 
της Σύμβασης 012Β/00. 

1.4 Καταγγελία λόγο) παρατεταμένης Ανωτέρας Βίας: Κάθε Συμβαλλόμενο 
Μέρος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα. Σύμβαση, με επίδοση έγγραφης 
καταγγελίας προς το έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος σε περίπτωση καθυστέρησης 
λόγω Ανωτέρας Βίας, η οποία υφίσταται για περίοδο μεγαλύτερη τιον πεντακοσίων 
σαράντα (540) Ημερών. 


2 


Ισχύς Καταγγελίας 
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2.1 Με την καταγγελία καθ’ οιονδήποτε τρόπο της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με 
τους όρους των παραγράφων 1.2, ί .3 και 1.4 του παρόντος Άρθρου 27, η Σύμβαση θα 
λύεται εν όλω με ισχύ κατά τους ακόλουθους χρόνους: 

2.1.1 Αν η Σύμβαση καταγγελθεί σύμφωνα με το Άρθρο 27, παράγραφος 
1.2.3, με την πάροδο της περιόδου θεραπείας των 30 Ημερών που ορίζεται στο εν 
λόγω Άρθρο 27, παράγραφος 1.2.3, εφόσον η περίοδος θεραπείας παρέλθει χωρίς 
πλήρη αποκατάσταση της παραβίασης, ή 

2.1.2 Αν η Σύμβαση καταγγελθεί λόγω πτώχευσης του Αναδόχου σύμφωνα με 
το Άρθρο 27, παράγραφος 1.2.5, μία (1) Εργάσιμη Ημέρα πριν την ημερομηνία 
έκδοσης της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που κηρύσσει τον Ανάδοχο σε 
πτώχευση, χωρίς να απαιτείται επίδοση γραπτής καταγγελίας από τον Αγοραστή, ή 

2.1.3 Σε κάθε άλλη περίπτωση καταγγελίας σύμφωνα με το Αρθρο 27 
παράγραφος 1.2 (συμπεριλαμβανομένων των λόγων καταγγελίας της παραγράφου 
1.2.5 πλην πτώχευσης), παράγραφος 1.3 και παράγραφος 1.4, η Σύμβαση θα λύεται 
την τρίτη (3 Π ) Εργάσιμη Ημέρα από την επίδοση της σχετικής καταγγελίας, ή 

2.2 Αν η Σύμβαση καταγγελθεί λόγω παρατεταμένης Ανωτέρας Βίας σύμφωνα με το 
Αρθρο 27, παράγραφος 1.4, η Σύμβαση θα λύεται τριάντα (30) Ημέρες μετά την 
ημερομηνία επίδοσης της σχετικής καταγγελίας προς το έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος. 

3 Συνέπειες Καταγγελίας 

3.1 Σε περίπτωση που ο Αγοραστής καταγγείλει τη Σύμβαση, θα επέλθουν οι 
ακόλουθες συνέπειες οι οποίες και θα υλοποιηθούν με αντίστοιχες ενέργειες των 
Συμβαλλομένων Μερών κατά τον ίδιο χρόνο: 

3.1.1 Όλες οι ήδη εισπραχθείσες από τον Ανάδοχο ή/και τον Κύριο 
Υποκατασκευαστή πληρωμές μέχρι τον χρόνο της καταγγελίας θα 
διακρατούνται από αυτούς και δεν θα επιστρέφονται. Στην περίπτωση 
αυτή αποκλείεται ρητώς η εφαρμογή των άρθριον 904 επ. ΑΚ. και 

3.1.2 Η πλήρης κυριότητα και νομή όλων των μη παραδυθέντων 
Υποβρυχίων ή καθορισμένων τμημάτων αυτών 
(συμπεριλαμβανομένου και τυχόν λογισμικού) που είναι στην κατοχή 
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και κυριότητα του Αναδόχου θα μεταβιβάζονται αυτοδίκαια στον 
Αγοραστή, και 

3.1.3 Ο Ανάδοχος θα παρέχει άμεσα στον Αγοραστή πλήρη πρόσβαση 
σε όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 
3.1.2 στην κατάσταση που έχουν κατά το χρόνο της καταγγελίας, και 

3.1.4 Ο Ανάδοχος θα επιστρέφει άμεσα στον Αγοραστή όλα τα Υλικά 
Αγοραστή (ΟΡΜ) που έλαβε από τον Αγοραστή και, 

3.1.5 Ο Αγοραστής δικαιούται να κρατά χωρίς χρέωση τα Υποβρύχια 

στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου για έξι (6) μήνες. Ο Αγοραστής 
δικαιούται με τη συναίνεση του Αναδόχου να έρχεται σε απευθείας 
επαφή με τους υποκατασκευαστές που έχουν ασχοληθεί με την 
κατασκευή των Υποβρυχίων και να συμφωνεί μαζί τους την εκτέλεση 
των απαιτού μενών εργασιών για την ολοκλήρωση των μη 

παραδοθέντων Υποβρυχίων (-ίου) με αποκλειστική ευθύνη του 
Αγοραστή. Οι εργασίες αυτές δεν θα εκτελούνται στις εγκαταστάσεις 
του Αναδόχου, εντούτοις ο Ανάδοχος θα παράσχει χωρίς χρέωση όλα 
τα διαθέσιμα μέσα υποδομών στις εγκαταστάσεις του, όπως γερανούς, 
αναβότορια πλοίων, Κύπταμε, για την απομάκρυνση των μη 

παραδοθέντιον Υποβρυχίων (-ίου) από τις εγκαταστάσεις του. Ρητώς 
συμφωνείται ότι η συντήρηση, παραμονή, απομάκρυνση και κάθε 
άλλη συναφής δραστηριότητα αναφορικά με τα μη παραδοθέντα 
Υποβρύχια (-ιο) ή καθορισμένα τμήματα αυτών κατά την παρούσα 
παράγραφο θα γίνεται με αποκλειστικό κίνδυνο, ευθύνη και κόστος 
του Αγοραστή, και 

3.1.6 Ο Αγοραστής θα επιστρέφει κάθε εκκρεμή εγγυητική επιστολή 
του Αναδόχου εντός είκοσι (20) Ηργάσιμων IIμερών από την ισχύ της 
καταγγελίας , και 

3.1.7 Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Αγοραστή ή θα καταστρέφει 
σύμφωνα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ, εάν του δοθεί σχετική) εντολή 
από τον Αγοραστή, κάθε εμπιστευτική και διαβαθμισμένη πληροφορία 
που έλαβε από τον Αγοραστή και κάθε αντίγραφο αυτών που έχει στην 
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κατοχή, εξουσία, φύλαξη ή έλεγχό του κατά το χρόνο αυτό και εφεξής 
δεν θα χρησιμοποιεί, αποκαλύπτει, γνωστοποιεί ή εκμεταλλεύεται με 
οποιονδήποτε τρόπο κάθε τέτοια εμπιστευτική και διαβαθμισμένη 
πληροφορία. 

3.2 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος καταγγείλει τη Σύμβαση θα επέλθουν οι 
ακόλουθες συνέπειες οι οποίες και θα υλοποιηθούν με αντίστοιχες ενέργειες των 
Συμβαλλομένων Μερών κατά τον ίδιο χρόνο: 

3.2.1 Ο Αγοραστής θα επιστρέφει στον Ανάδοχο κάθε εκκρεμή εγγυητική 
επιστολή του Αναδόχου εντός είκοσι (20) Εργάσιμων Ημερών από τον χρόνο 
ισχύος της καταγγελίας, και, 

3.2.2 Όλες οι ήδη εισπραχθείσες από τον Ανάδοχο ή/και τον Κύριο 
Υπο κατασκευαστή πληρωμές μέχρι τον χρόνο της καταγγελίας θα 
διακρατούνται από αυτούς και δεν θα επιστρέφονται. Στην περίπτιοση αυτή 
αποκλείεται ρητώς η εφαρμογή των άρθριον 904 επ. ΑΚ, και, 

3.2.3 Ο Ανάδοχος θα επιστρέφει άμεσα στον Αγοραστή όλα τα Υλικά 
Αγοραστή (ΟΡΜ) που έλαβε από τον Αγοραστή, και 

3.2.4 Η πλήρης κυριότητα και νομή όλων των μη παραδοθέντων Υποβρυχίων 
ή καθορισμένων τμημάτιον αυτών (συμπεριλαμβανομένου και τυχόν 
λογισμικού) που είναι στην κατοχή και κυριότητα του Αναδόχου θα 
μεταβιβάζονται αυτοδίκαια στον Αγοραστή, και 

3.2.5. Με την εξαίρεση της ανωτέρω παραγράφου 3.2.4 και του Αρθρου 35 
παράγραφος 10, τα συμβατικά δικαιώματα του Αγοραστή παύουν να ισχύουν. 
Ο Αγοραστής υποχρεούται να απομακρύνει τα αντικείμενα που αναφέρονται 
στις ανωτέρω παραγράφους 3.2.3 και 3.2.4 από τις εγκαταστάσεις του 
Αναδόχου δαπάναις του και με αποκλειστικά δική του ευθύνη και κίνδυνο 
εντός τεσσάρων (4) μηνών από τον χρόνο ισχύος της καταγγελίας. Ρητώς 
συμφωνείται ότι η συντήρηση, παραμονή, απομάκρυνση και κάθε άλλη 
συναφής δραστηριότητα αναφορικό, με τα μη παραδοθέντα Υποβρύχια (-ιο) ή 
καθορισμένα μέρη αυτών κατά την παρούσα παράγραφο θα γίνεται με 
αποκλειστικό κίνδυνο, ευθύνη και κόστος του Αγοραστή, και 
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3.2,6 Ο Αγοραστής θα καταβάλει στον Ανάδοχο το Συνολικό Βασικό 
Συμβατικό Τίμημα αφαιρουμένων οποιωνδήποτε εξόδων και δαπανών που 
μπορεί να εξοικονομηθούν λόγω της μη ολοκλήρωσης της Σύμβασης 
(ακύρωση παραγγελιών και ανακατανομή των πόρων). Το βάρος της 
απόδειξης τέτοιων εξόδων και δαπανών φέρει ο Αγοραστής. Σε περίπτωση 
διαφοράς αναφορικά με το ποσό που θα αφαιρείται, ο Αγοραστής θα έχει το 
δικαίωμα να διορίσει αμοιβαία αποδεκτό ελεγκτή σύμφωνα με την παράγραφο 
7 του Άρθρου 26. Ο ελεγκτής που θα διορισθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο θα 
παράσχει συμβουλές στον Αγοραστή για το ποσό που θα αφαιρείται. 

3.3 Σε περίπτωση που η Σύμβαση καταγγελθεί από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο 
Μέρος λόγω Ανωτέρας Βίας, τότε οι κάτωθι συνέπειες επέρχονται κατά τον ίδιο 
χρόνο: 

3.3.1 Όλες οι ήδη εισπραχθείσες από τον Ανάδοχο ή/και τον Κύριο 
Υποκατασκευαστή πληρωμές μέχρι τον χρόνο της καταγγελίας θα 
διακρατούνται από αυτούς και δεν θα επιστρέφονται. Στην περίπτωση αυτή 
αποκλείεται ρητώς η εφαρμογή των άρθρων 904 επ. ΑΚ, και, 

3.3.2 Ο Αγοραστής θα επιστρέφει στον Ανάδοχο κάθε εκκρεμή εγγυητική 
επιστολή του Αναδόχου εντός είκοσι (20) εργάσιμων Ημερών από τον χρόνο 
ισχύος της καταγγελίας με εξαίρεση την εγγύηση (-εις) καλής λειτουργίας για 
τυχόν παραδοθέν (-ντα.) Υποβρύχιο (-ια). και 

3.3.3 Η πλήρης κυριότητα και νομή όλων των μη παραδοθέντων Υποβρυχίων 
ή καθορισμένων τμημάτων αυτών (συμπεριλαμβανομένου και τυχόν 
λογισμικού) που είναι στην κατοχή και κυριότητα του Αναδόχου θα 
μεταβιβάζονται αυτοδίκαια στον Αγοραστή, και 

3.3.4 Ο Ανάδοχος θα επιστρέφει άμεσα στον Αγοραστή όλα τα Υλικά 
Αγοραστή (ΟΡΜ) που έλαβε από τον Αγοραστή, και 

3.3.5 Ο Αγοραστής υποχρεούται να απομακρύνει τα αντικείμενα που 
αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 3.3.3 και 3.3.4 από τις 
εγκαταστάσεις του Αναδόχου δαπάναις του και με αποκλειστικά δική του 
ευθύνη και κίνδυνο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τον χρόνο ισχύος της 
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καταγγελίας. Ρητώς συμφωνείται ότι η συντήρηση, παραμονή, απομάκρυνση 
και κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα αναφορικά με τα μη παραδοθέντα 
Υποβρύχια (-ιο) ή καθορισμένα τμήματα αυτών κατά την παρούσα 
παράγραφο θα γίνεται με αποκλειστικό κίνδυνο, ευθύνη και κόστος του 
Αγοραστή. 

4. Δικαίωμα επισχέσεως. Στην περίπτωση της παραγράφου 1.2.2 του παρόντος 
Αρθρου, ο Αγοραστής θα δικαιούται εναλλακτικά, αντί της καταγγελίας, να μην 
καταβάλει άλλες πληρωμές της παρούσας Σύμβασης μέχρι να αποκατασταθούν από 
τον Ανάδοχο οι λόγοι που παρέχουν δικαίωμα καταγγελίας στον Αγοραστή. 
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ΑΡΘΡΟ 28 
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

1. Όλες οι διαφορές ή διαφωνίες που θα προκόψουν από την εκτέλεση της 
παρούσας Σύμβασης ή σε σχέση με αυτήν, θα διευθετούνται φιλικά μέσω 
διαπραγματεύσεων αμφοτέρων των Συμβαλλόμενων Μερών. 

2. Σε περίπτωση οποιοσδήποτε διαφωνίας ή διαφοράς, μεταξύ των 
Συμβαλλόμενων Μερών, σχετικά με την παρούσα Σύμβαση ή κάποιον όρο αυτής, η 
οποία δεν δύναται να λυθεί φιλικά από τα Συμβαλλόμενα Μέρη εντός τριάντα (30) 
Ημερών, η διαφωνία αυτή ή διαφορά θα επιλύεται με Διαιτησία, σύμφωνα με τους 
Κανόνες Διαιτησίας και Συμβιβασμού του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, από 
τρεις (3) Διαιτητές, οριζόενους σύμφωνα με τους Κανόνες αυτούς. Τόπος της 
διαιτησίας θα είναι η Χάγη, Ολλανδία. Γλώσσα της διαιτητικής διαδικασίας θα είναι 
η Αγγλική. 

3. Η απόφαση των διαιτητών θα είναι τελική, οριστική και δεσμευτική για τα 
δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφιονα με τον Ελληνικό Νόμο. 

4. Σε περίπτιοση διαφοράς ή ασυμφιονίας, σχετικά με την ερμηνεία ενός ή 
περισσοτέρων όρων της παρούσας Σύμβασης, σχετικά με τεχνικό ζήτημα, η διαφορά 
αυτή, εάν δεν λυθεί φιλικά εντός τριάντα (30) Ημερών, θα δύναται να υποβληθεί από 
κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος σε τεχνική διαμεσολάβηση ως ακολούθως: 

4.1. Ο διαμεσολαβητής θα καθορίζεται μεταξύ των Συμβαλλόμενων 
Μερών. Εάν τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν μπορούν να συμφωνήσουν στον 
διαμεσολαβητή, τότε θα εφαρμόζεται η ανώτερο) παράγραφος 2 του παρόντος 
Αρθρου. 

4.2. Η απόφαση από τον ως άνω διαμεσολαβητή, θα λαμβάνεται εντός 
εξήντα (60) Η μεριάν μετά την περίοδο των τριάντα (30) Ημερών, ιος 
παράγραφος 4 ανώτεροι, και θα είναι τελική και δεσμευτική για τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη, σχετικά με το εάν η υλοποίηση σύμφωνα με την 
ερμηνεία τιον Συμβαλλομένιον Μάριον συνιστά απόκλιση από τις τεχνικές 

• απαιτήσεις αυτής της Σύμβασης. Σε περίπτωση παρέκκισης, ο Αγοραστής 
δύναται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την υποβολή πρότασης για την επίτευξη 
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συμφωνίας, σε αποτυχία της οποίας, ο Ανάδοχος θα συνεχίσει με επιμέλεια 
την υλοποίηση της Σύμβασης αυτής σύμφωνα με την ερμηνεία που 
επιβεβαίωσε ο διαμεσολαβητής. 

4.3. Η τεχνική διαμεσολάβηση θα λάβει χώρα στην Αθήνα ή σε όποιο άλλο 
τόπο (όπου είναι ευνοϊκότερο για την επίλυση της διαφοράς όσο πιο 
αποτελεσματικά γίνεται) και θα είναι σε εμπιστευτική βάση και στην Αγγλική 
γλώσσα. 

5. Εκτός εάν υποδειχθεί διαφορετικά από τον Αγοραστή ή εκτός εάν 
κοινοποιηθεί καταγγελία της Σύμβασης, σύμφωνα με το Άρθρο 27, ενόσω εκκρεμεί η 
τελική διευθέτηση οποιοσδήποτε διαφοράς κατά την παρούσα, ο Ανάδοχος συμφωνεί 
να συνεχίσει επιμελώς την εκτέλεση της Σύμβασης αυτής, εφόσον ο Αγοραστής 
καταβάλλει στον Ανάδοχο τις οφειλόμενες πληρωμές, σύμφωνα με την Σύμβαση, σαν 
να μην υπήρχε διαφωνία, υπό τον όρο αναπροσαρμογής, σύμφωνα με την τελική 
διευθέτηση της διαφοράς. 
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ΑΡΘΡΟ 29 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

1. Η παρούσα Σύμβαση έχει συνταχθεί στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Σε 
περίπτωση διαφοράς, θα υπερισχύει η Σύμβαση στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Τα Παραρτήματα είναι συνταγμένα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα μόνο. 

3. Το Λογισμικό, Δεδομένα και Εγχειρίδια θα είναι στην Αγγλική γλώσσα, εκτός 
εάν έχει συμφιονηθεί διαφορετικά. 

4. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην προηγούμενη παράγραφο 3, 
κάθε αλληλογραφία, κοινοποίηση και άλλα έγγραφα που παραδίδονται κατά την 
παρούσα Σύμβαση πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα, ή, αν όχι, να 
συνοδεύονται από επικυρωμένη ακριβή μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Το 
λαμβάνον Συμβαλλόμενο Μέρος θα δικαιούται να εκλάβει ως ακριβή και να βασιστεί 
στην Ελληνική μετάφραση οποιουδήποτε εγγράφου που θα δοθεί κατά τα ανωτέρω. 
Οποια αλληλογραφία μεταξύ του Αγοραστή και του Ανάδοχου σχετικά με αυτή την 
Σύμβαση θα είναι στην Αγγλική γλώσσα και ()α κοινοποιείται ως ακολούθως; 

4.!. Διεύθυνση Αγοραστή: 

Υπουργείο Εθνικής Αμυνας / Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεοιν 
και Εξοπλισμών 

Στρατόπεδο Φακίνου. Γουδί 
Αθήνα Ελλάδα 
Τηλ. +30 1 74 66 121 
Ραχ. +30 1 77 76 058 

4.2. Διεύθυνση Ανάδοχου: 

Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. 

Σκαραμαγκάς 
Τ.Θ.3480 

102 33 Αθήνα, Ελλάδα 
Τηλ. +30 1 55 78 315 
Ραχ. +30 1 55 70 700,19 
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ΆΡΘΡΟ 30 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1. Ο Αγοραστής και ο Ανάδοχος θα χειρίζονται τις διαβαθμιζόμενες 
πληροφορίες ή το υλικό, το οποίο τους δίδεται με την παρούσα Σύμβαση, σύμφωνα 
με τους κανονισμούς ασφαλείας που εφαρμόζονται στην Ελλάδα. 

2. Οι προδιαγραφές, τα σχέδια, τα διαγράμματα, τα έγγραφα και όποια άλλη 
πληροφορία θα γνωστοποιούνται μόνο σε τέτοια τρίτα μέρη που αναπόφευκτα θα 
πρέπει να είναι ενήμερα για την εκτέλεση της Σύμβασης. Αυτά τα άτομα θα πρέπει να 
έχουν την απαιτούμενη διαβάθμιση ασφαλείας. 

3. Ο Ανάδοχος θα διασφαλίζει ότι ο Κύριος Υποκατασκευαστής θα χειρίζεται 
κάθε κατηγορία διαβάθμισης, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Μ της Σύμβασης, 
με τον ίδιο τρόπο που αυτή η κατηγορία διαβάθμισης προβλέπεται να χειρίζεται από 
την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (ΡΚ.Ο). 

4. Ο Ανάδοχος θα διασφαλίζει ότι ο Κύριος Υποκατασκευαστής κατέχει και 
συμφωνεί πως σε κάθε περίπτωση κατά την εκτέλεση της Σύμβασης θα διατηρεί σε 
ισχύ Διαβάθμιση Ασφαλείας του Εργοστασίου εκδοθείσα από Κυβερνητική Αρχή. 

5. Ο Αγοραστής και ο Ανάδοχος θα πιστοποιούν τη διαβάθμιση ασφαλείας του 
προσωπικού του Ανάόοχου και του Αγοραστή στο γραφείο ασφαλείας του Κύριου 
Υποκατασκευαστή προ της άφιξής τους στις εγκαταστάσεις του Κύριου 
Υποκατασκευαστή. Αυτό το προσωπικό θα υπόκειται στους επίσημους Γερμανικούς 
κανονισμούς. 

6. Όλο το προσωπικό του Κύριου Υποκατασκευαστή που πρόκειται να εκτελέσει 
υπηρεσίεο σύμφωνα με την Σύμβαση αυτή στην Ελλάδα, θα υπόκειται στους 
επίσημους και ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς. 

7. Ο Αγοραστής και ο Διάδοχος θα τηρούν σαν εμπιστευτική κάθε πληροφορία 
που λαμβάνουν γραπτώς. είτε προ της ημερομηνίας της Σύμβασης αυτής, είτε 
μεταγενέστερα και η οποία έχει επισημανθεί ξεκάθαρα και καταφανώς ως 
εμπιστευτική ή αποκλειστική. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται μόνο για 
τους σκοπούς αυτής της Σύμβασης. 
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8. Μετά την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού,της επισκευής και κατασκευής 
του Υποβρύχιου(ων), κατά περίπτωση, ο Αγοραστής δικαιούται να αρνηθεί την 
είσοδο στο/στα Υποβρύχια σε κάθε πρόσωπο(α) που δεν εμπλέκεται(ονται) άμεσα με 
την υλοποίηση της Σύμβασης αυτής. 

9. Εάν κριθεί αναγκαίο τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συμφωνήσουν σε περαιτέρω 
μέτρα ασφαλείας. 

10. Ο Αγοραστής θα διατηρήσει την εμπιστευτικότητα σε όλες τις πληροφορίες 
που του έχουν δοθεί εγγράφως από τον Ανάδοχο ή/και τον Κύριο Υποκατασκευαστή 
πριν από την ημερομηνία αυτής της Σύμβασης ή μετά και οι οποίες πληροφορίες 
έχουν επισημανθεί καθαρά και καταφανώς ως εμπιστευτικές ή αποκλειστικές. Αυτές 
οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς αυτής της Σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 31 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ - 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ - ΑΔΕΙΑ 

1. Σύμφωνα με τις συμβατικές ρυθμίσεις του με τον Κύριο Υποκατασκευαστή, ο 
Ανάδοχος δηλώνει και επιβεβαιώνει ότι δικαιούται να χρησιμοποιεί όλα τα 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας ή σήματα που σχετίζονται με τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή των 
Υποβρυχίων. 

2. Ο Ανάδοχος θα μεριμνά ώστε ο Κύριος Υποκατασκευαστής να είναι υπεύθυνος για 
όποιες και για όλες τις απαιτήσεις, οι οποίες θα εγερθούν κατά του Αγοραστή, λόγω 
παραβίασης από το Σύνολο Υλικών ή από τα εκσυγχρονισθέντα και 
κατασκευασθέντα από τον Ανάδοχο Υποβρύχια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τα 
σχέδια, τα έγγραφα και τα Δεδομένα που παραδόθηκαν από τον Κύριο 
Υποκατασκευαστή, κάθε Γερμανικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων 
ευρεσιτεχνίας, πνευματικής ιδιοκτησίας ή σημάτων σχετικά με τη σχεδίαση, 
κατασκευή, κατά τη χρήση ή την πώληση στον Αγοραστή του Συνόλου Υλικών, όπως 
σχεδιάστηκαν και κατασκευάσθηκαν από τον Κύριο Υποκατασκευαστή, ή των 
Υποβρυχίων όπως έχουν εκσυγχρονισθεί και κατασκευασθεί από τον Ανάδοχο και ο 
Κύριος Υποκατασκευαστής να αντικρούσει, απαλλάξει και αποζημιώσει τον 
Αγοραστή από κάθε απαίτηση, κόστος, έξοδα, επιβαρύνσεις και ζημίες που τυχόν ο 
Αγοραστής θα υποχρεωθεί να καταβάλλει συνεπεία τούτων, συμπεριλαμβανομένων 
δικαστικών εξόδων και ευλογών αμοιβών δικηγόρων, εφόσον υπάρχουν. Επιπλέον ο 
Ανάδοχος θα μεριμνά ώστε, Σσε περίπτωση που οποιαδήποτε απαίτηση εγερθεί 
έναντι ενός ή και όλων των ως άνιο μερών, ο Κύριος Υποκατασκευαστής και ο 
Αγοραστής κατά περίπτωση θα ειδοποιούν ο ένας τον άλλο άμεσα για την απαίτηση 
αυτή, καθώς και για όποια τυχόν αγωγή υποβληθεί σχετικά και ο Κύριος 
Υποκατασκευαστής θα δύναται να αντιμετωπίσει αυτές τις απαιτήσεις ή αγωγές με 
δικά του έξοδα και επίσης υπό τον όρο ότι καμία πληρωμή δεν θα γίνει από τον 
Αγοραστή σε σχέση με αυτές τις απαιτήσεις, εκτός εάν δοθεί η συναίνεση του Κύριου 
Υποκατασκευαστή ή κατόπιν απόφασης αρμοδίου Δικαστηρίου ή Συμβουλίου 
Δικαστών. 
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3. Ο Ανάδοχος θα μεριμνά ώστε ο Κύριος Υποκατασκευαστής να έχει τον 
αποκλειστικό έλεγχο ως προς την αντίκρουση οποιασδήποτε τέτοιας αξίωσης, αγωγής 
ή άλλης ένδικης διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων και των ενδίκων μέσων και 
όλων των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να προβεί σε 
διακανονισμό ή συμβιβασμό της απαίτησης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Αγοραστής θα 
παρέχει στον Κύριο Υποκατασκευαστή κάθε διαθέσιμη πληροφορία και 
εξουσιοδότηση ώστε να δύναται ο Κύριος Υποκατασκευαστής σε συνεργασία με τον 
Αγοραστή να πάρει όλα τα μέτρα που ο Κύριος Υποκατασκευαστής θεωρεί 
απαραίτητα και χρήσιμα προς το σκοπό αυτό. 

4. Ο Ανάδοχος θα μεριμνά ώστε σε περίπτωση, που κάποιο αντικείμενο που 
παραδίδεται από τον Κύριο Υποκατασκευαστή σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση 
κριθεί στο πλαίσιο κάποιας τέτοιας αγωγής ότι συνιστά προσβολή σύμφωνα με το 
παρόν Αρθρο, και η χρήση του δεν επιτρέπεται, ο Κύριος Υποκατασκευαστής κατά 
την κρίση του και με έξοδα του να: 

α) παρέχει στον Αγοραστή το δικαίωμα αποδοχής, κατοχής, κυριότητας και 
συνεχούς χρήσης του συγκεκριμένου αντικειμένου, ή 

β) αντικαταστήσει ή τροποποιήσει το αντικείμενο ώστε να μην συνίσταται πλέον 
παραβίαση και αυτό βέβαια να παραμένει λειτουργικά και ουσιαστικά 
ισοδύναμο. 

5. Ο Ανάδοχος θα μεριμνά ώστε ο Κύριος Υποκατασκευαστής να μην έχει 
εντούτοις καμία ευθύνη (και να δικαιούται αποζημίωσης για τα έξοδα σχετικά με την 
αντίκρουση κάθε απαίτησης σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους) εάν κάποια παράβαση 
ή απαίτηση βασίζεται σε ή προκόψει από: 

α) Χρήση υλικών, μηχανημάτων, εξοπλισμού. Δεδομένων ή/και Λογισμικού που 
παραδόθηκε από τον Κύριο Υποκατασκευαστή σύμφωνα με την παρούσα 
Σύμβαση σε συνδυασμό με υλικά, μηχανήματα, εξοπλισμό, πληροφορίες ή/και 
Λογισμικό που δεν έχει παρασχεθεί από τον Κύριο Υποκατασκευαστή, όπου 
αυτή η παραβίαση δεν θα είχε συμβεί χωρίς αυτόν τον συνδυασμό και εφόσον 
αυτή η παραβίαση δεν προεκλήθη από τα υλικά, μηχανήματα κλ.π. του Κύριου 
Υποκατασκευαστή, ή/και 
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β) Χρήση υλικών, μηχανημάτων, εξοπλισμού Δεδομένων ή/και Λογισμικού που 
παραδόθηκε από τον Κύριο Υποκατασκευαστή σύμφωνα με την Σύμβαση αυτή 
με τρόπο για τον οποίο αυτά δεν είχαν σχεδιασθεί ή δεν προορίζονται σύμφωνα 
με την παρούσα Σύμβαση και για την οποία χρήση δεν ευθύνετο ο Κύριος 
Υποκατασκευαστής, ή/και 

γ) Κάθε αντικείμενο ή/και λογισμικό που παρεδόθη ή σχεδιάστηκε από τον 
Αγοραστή ή κάποιο τρίτο για λογαριασμό του Αγοραστή, ή/και 

δ) Η χρήση της προδιαγραφής επισκευής. 

6. Κανένας από τους όρους της παρούσας Σύμβασης δεν δύναται να θεωρηθεί 
ως μεταβίβαση δικαιωμάτων επωνυμίας, ευρεσιτεχνίας, ή σήματος ή πνευματικής 
ιδιοκτησίας ή διακριτικού τίτλου επί του Υποβρυχίου, των Μηχανημάτων, του 
εξοπλισμού ή όποιου τμήματος αυτών ή επί του σχεδιασμού, των προδιαγραφών 
ή/και όποιων άλλων εγγράφων, προδιαγραφών, σχεδίων, καταστάσεων, πληροφοριών 
κλπ. σχετικά με αυτήν τη Σύμβαση ή/και την εκτέλεση αυτής και όλα τα σχετικά 
δικαιώματα με την παρούσα διατηρούνται ρητώς από τους πραγματικούς και 
νόμιμους δικαιούχους αυτών. 

7. Σύμφωνα με τις συμβατικές τους ρυθμίσεις, ο Κύριος Υποκατασκευαστής 
παρέχει στον Ανάδοχο μία ■ μη-αποκλειστική και μη-μεταβιβάσιμη άδεια να 
χρησιμοποιεί τα Δεδομένα που του παραδίδει σχετικά με αυτήν την Σύμβαση κατά 
τους παρακάτιο όρους και προϋποθέσεις. 

8. Η άδεια περιορίζεται στη χρήση για εκσυγχρονισμό (συμπεριλαμβανομένων 
όλων των σχετικών θεμάτων, καθώς επίσης και της επισκευής) του Υποβρυχίου 1 και 
στη χρήση για κατασκευή των Υποβρυχίων 2 και 3, που προορίζονται για το 
Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Σε καμία περίπτωση ο Ανάδοχος δεν θα εκσυγχρονίσει 
και/ή κατασκευάσει υποβρύχια ή τμήματα ή μονάδες αυτών άμεσα ή έμμεσα εκτόο 
των παραπάνω πλαισίων χρησιμοποιώντας τα Δεδομένα ή/και οπυιαδήποτε άλλη 
εμπιστευτική πληροφορία περιλαμβάνεται σε αυτά, εκτός αν ειδικά εξουσιοδοτηθεί 
από τον Κύριο Υποκατασκευαστή. 
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ΑΡΘΡΟ 32 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Η Σύμβαση αυτή αρχικώς τέθηκε σε ισχύ την 31.5.2002 όταν όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις είχαν εκπληρωθεί (η ημερομηνία αυτή καλούμενη εφεξής 
«Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Σύμβασης» ή ι ΈΟΟ”): 

1.1. Αποδοχή από τον Αγοραστή της Μελέτης Εφικτότητας της παρούσας 
Σύμβασης. 

1.2. Η Σύμβαση είχε υπογραφεί από τον Αγοραστή και τον Ανάδοχο. 

1.3 Η συναφής σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Κύριου 
Υποκατασκευαστή είχε υπογραφεί. 

1.4 Η Σύμβαση Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων μεταξύ Αγοραστή και 
Κύριου Υποκατασκευαστή είχε υπογραφεί. 

1.5 Παραλαβή από τον Αγοραστή της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και 
Λειτουργίας σύμφωνα με το Αρθρο 7 της παρούσας όπως αυτό ίσχυε κατά 
την Ημερομηνία Ενεργοποίησεως της Σύμβασης . 

2. Για την Ημερομηνία Ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας (ΕΩΓΑ) 
εφαρμόζεται ο όρος 7 του Κεφαλαίου Ρ της Εκτελεστικής Συμφωνίας, αναπόσπαστο 
μέρος της οποίας είναι και η παρούσα Σύμβαση. 
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ΑΡΘΡΟ 33 

(ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ) 
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ΑΡΘΡΟ 34 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Ο Αγοραστής θα ορίσει κατάλληλα εξουσιοδοτημένο φορέα που υπάγεται σ’ 
αυτόν για την παρακολούθηση της Σύμβασης εκ μέρους του. 

2. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, οι εκπρόσωποι του φορέα του 
Αγοραστή κατά την ανωτέρω παράγραφο 1, θα έχουν ως έδρα τους τις εγκαταστάσεις 
του Ανάδοχου και θα αποτελούν μέλη Ναυτικού Κλιμακίου, το οποίο θα φέρει την 
επωνυμία Ελληνικό Ναυτικό Κλιμάκιο Σκαραμαγκά (ΝΚΣ). 

3. Ο Επικεφαλής του ΝΚΣ ή ο εξουσιοδοτημένος αναπληρωτής του, θα 
ορίζονται από τον Αγοραστή εγγράφως και θα έχουν ως αρμοδιότητα: 

α. Την επίβλεψη, και την ανάληψη ενεργειών, ώστε να εξασφαλισθεί η σωστή 
εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης από το Ναυτικό Κλιμάκιο Σκαραμαγκά. 

β. Την παροχή πληροφοριών, προς τον Ανάδοχο καθώς και τη λήψη τεχνικών ή 
άλλων πληροφοριών σε αιτήματα του, που θα αφορούν στην παρούσα Σύμβαση. 

γ. Την έγκριση τροποποιήσεων και αλλαγών στην Τεχνική Προδιαγραφή ως οι 
Προσθήκες 1 και 3 του Παραρτήματος Α αυτής της Σύμβασης και της 
Προδιαγραφής Επισκευής αυτής της Σύμβασης (ως η Προσθήκη 2 του 
Παραρτήματος Α της παρούσας), που δεν επηρεάζουν το χρόνο παράδοσης των 
Υποβρυχίων, τις συμβατικές τιμές, ως το Αρθρο 5, της παρούσας Σύμβασης και 
το αντικείμενο της Σύμβασης, ως το Αρθρο 2, της παρούσας Σύμβασης. 

δ. Την παροχή εγκρίσεων και την υπογραφή των πιστοποιητικών, αναφορών και 
άλλων εγγράφων, όπως καθορίζεται στην παρούσα Σύμβαση. 

ε. 1 ον συντονισμό του εκπαιδευόμενου προσωπικού του Αγοραστή. 

4. Το ΝΚΣ θα κάνει χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως ορίζεται στο 
Αρθρο 13, παράγραφος 18 αυτής της Σύμβασης. 

5. Ο Ανάδοχος θα υποδείξει έναν Υπεύθυνο του Προγράμματοο (Ρπηεοί 
Μ3πα^€ΐ·), που θα ανακοιντοθεί επίσημα στον Ανάδοχο και ο οποίος θα είναι ο 
εκπρόσωπος του Αναδόχου και το μοναδικό σημείο επαφής σχετικά με όλα τα 
θέματα της Σύμβασης. 
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6. Για τον σκοπό της σωστής και ικανοποιητικής εκτέλεσης της παρούσας 
Σύμβασης, ο Αγοραστής και ο Ανάδοχος θα συναντούνται σε περιοδικές 
συναντήσεις Ανασκόπησης της Διαχείρισης του Προγράμματος (Ργο§Γ3ιώ 
Μ<ιη3§6Π!€ηΙ Κονίε\ν$) (εφεξής καλούμενες “ΡΜΚ”), ανά έξι (6) μήνες, ή 
συντομότερα όπως θα συμφωνείται από κοινού, ώστε να εξετάζουν την εκτέλεση και 
την πρόοδο των δραστηριοτήτων αυτής της Σύμβασης. Τα ΡΜΚ. θα γίνονται στις 
εγκαταστάσεις του Ανάδοχου ή όπου αλλού συμφωνηθεί. 

Τα ΡΜΚ θα καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα: 

α. Ανασκόπηση Προόδου 

β. Ανασκόπηση Σχεδίασης 

γ. Ανασκόπηση Παραγωγής 

δ. Ανασκόπηση Διασφάλισης Ποιότητας 

ε. Πρόοδος και τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με την εκπαίδευση 

στ. Αλλα θέματα τα οποία θα συμφωνηθούν αμοιβαία. 

Οι λεπτομέρειες θα συμφιυνούνται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη εγκαίρως. 

Ο Ανάδοχος θα ετοιμάζει αναφορές για κάθε ΡΜΚ και θα υποβάλλει ένα (!) 
αντίγραφο τέτοιας αναφοράς στον Αγοραστή εντός ενός (1) μηνός μετά την 
ολοκλήρωση του αντιστοίχου ΡΜΚ. Οι αναφορές ΡΜΚ θα υπογράφονται από τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη. 

7. Το προσωπικό που ορίζεται από τον Αγοραστή κατά την ανωτέρω 
παραγράφου 1 είναι υποχρεωμένο να υπακούει σε όλους τους κανονισμούς 
προστασίας και ασφαλείας κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις εγκαταστάσεις 
του Ανάδοχου και του Κύριου Υποκατασκευαστή καθώς επίσης σε άλλους 
εφαρμοζόμενους κανονισμούς και νομοθεσία. 

8. Αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα εξασφαλίσουν ειδικότερα ότι το 
προσωπικό τους δεσμεύεται από αυστηρότατο καθήκον εχεμύθειας ως προς όλα τα 
θέματα που επηρρεάζουν τα συμφέροντα του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και τιον 
υποκατασκευαστών του, και ότι θα τηρούν και θα συμμορφώνονται με τις νόμιμες 
και εύλογες οδηγίες και περιορισμούς όπως ορίζονται και επιβάλλονται από το άλλο 
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Συμβαλλόμενο Μέρος ή από υποκατασκευαστή καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής 
στις εγκαταστάσεις του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους ή του αντίστοιχο 
υποκατασκευ αστή. 
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ΑΡΘΡΟ 35 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Οι σχέσεις μεταξύ του Αγοραστή και του Ανάδοχου και οι πράξεις τους κατά 
τη διάρκεια ολόκληρης της εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης θα διέπονται από 
πνεύμα καλής πίστης και αρμονικής συνεργασίας. 

2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης και των Παραρτημάτων 
της, αποτελούν την συνολική συμφωνία μεταξύ του Αγοραστή και του Ανάδοχου σε 
ότι αφορά στον εκσυγχρονισμό, επισκευή και κατασκεύή - όπως κατά περίπτωση 
ισχύει - των Υποβρυχίων. Αυτές υπερισχύουν οποιοσδήποτε και όλιον των 
προηγούμενων επικοινωνιών ή δεσμεύσεων, προφορικών ή γραπτών, μεταξύ του 
Αγοραστή και του Ανάδοχου. 

3. Η συνολική] ευθύνη του Ανάδοχου προερχόμενη από και σε συνδυασμό με 
αυτή την Σύμβαση θα περιορίζεται σε ένα ποσοστό ίσο με το έντεκα τοις εκατό 
(11%) επί του αθροίσματος των τιμών για κάθε Υποβρύχιο, σύμφωνα με το Αρθρο 5. 
παράγραφοι 3.1, 3.2 και 3.3 αυτής της Σύμβασης. Σε καμία περίπτωση δεν θα 
ευθύνεται ο Ανάδοχος για αποθετικές, άμεσες ή έμμεσες ζημίες. 

4. Οι εγγυήσεις, υποχρεώσεις και ευθύνες που αναφέρονται ρητά στην Σύμβαση 
αυτή, είναι αποκλειστικές και αποτελούν τη μοναδική ευθύνη του Ανάδοχου και του 
Αγοραστή, σύμφωνα με αυτήν την Σύμβαση και σε καμία περίπτωση, ο Ανάδοχος ή 
ο Αγοραστής δεν έχουν καμία υποχρέωση ή ευθύνη για αποθετικές, άμεσες και 
έμμεσες ζημίες, εκτός εάν τούτο προβλέπεται ρητά στην Σύμβαση αυτή. 

5. Ο Αγοραστής και ο Ανάδοχος συμφωνούν περαιτέρω ότι, οι όροι της 
παρούσας Σύμβασης δύνανται να τροποποιηθούν μόνον κατόπιν αμοιβαίας γραπτής 
συμφωνίας των Συμβαλλόμενων Μερών, υπογεγραμμένης από τους 
εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των. 

6. Διαγραφές, τροποποιήσεις ή αλλαγές στην παρούσα Σύμβαση θα γίνονται με 
γραπτά κείμενα, που θα ονομάζονται «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ» (ΑΜΕΝΡΜΕΝΤ) θα. 
φέρουν ημερομηνία και θα είναι υπογεγραμμένα και από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 
Κάθε μία από αυτές τις «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» (ΑΜΕΝΟΜΕΝΤ5) θα αριθμείται 
διαδοχικά αρχίζοντας από το νούμερο ένα (1). 
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7. Σε περίπτωση διαφοράς ή ασυμφωνίας μεταξύ των Άρθρων της παρούσας 
Σύμβασης, των Παραρτημάτων και των Προδιαγραφών ή/και των σχεδίων και των 
άλλων τεχνικών εγγράφων, η σειρά προτεραιότητας που θα υπερισχύσει σε κάθε 
διαφορά ή ασυμφωνία θα είναι: 

Πρώτον Τα Άρθρα αυτής της Σύμβασης 

Δεύτερον Το Παράρτημα Α 

Τρίτον Τα λοιπά Παραρτήματα 

Τέταρτον Οι προδιαγραφές 

Πέμπτον Τα σχέδια 

Έκτον Όλα τα υπόλοιπα τεχνικά έγγραφα 

λαμβανομένου υπόψη ότι οι πιο ειδικοί και λεπτομερείς όροι και κανόνες θα 
υπερισχύσουν των γενικών περιγραφών που καλύπτουν το ίδιο θέμα. 

8. Η παρούσα Σύμβαση περιλαμβάνει το κύριο σώμα αποτελούμενο από 35 
Άρθρα, και τα ακολούθα Παραρτήματα, τα οποία μονογράφονται δεόντως από τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη και προσαρτώνται στο κύριο σώμα, συνιστώντας ένα ενιαίο και 
αναπόσπαστο κείμενο: 

Παράρτημα Α Προσθήκη 1: Τεχνική Προδιαγραφή 

Εκσυγχρονισμού του Υποβρυχίου 1 

Προσθήκη 2: Προδιαγραφή Επισκευής του 

Υποβρυχίου I 

Προσθήκη 3: Προδιαγραφή Κατασκευής τιυν 
Υποβρυχίων 2 και 3 

Παράρτημα Β Επιδόσεις Υποβρυχίου 1 

Παράρτημα Β ! Επιδόσεις Υποβρυχίων 2 και 3 

Παράρτημα Ο Υλικά Αγοραστή - Πληροφορίες Αγοραστή για 

Υποβρύχιο 1 
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Παράρτημα ^ 1 

Παράρτημα ϋ 
Παράρτημα Ε 
Παράρτημα Ρ 

Παράρτημα Ο 
Παράρτημα Η 
Παράρτημα I 
Παράρτημα ί 
Παράρτημα Κ 
Παράρτημα Ε 
Παράρτημα Μ 
Παράρτημα Ν 
Παράρτημα Ο 
Παράρτημα Ρ 
Παράρτημα ΡI 
Παράρτημα 0 
Παράρτημα Ε 
Παράρτημα 5 
Παράρτημα Τ 
Παράρτημα ϋ 

Παράρτημα υ 1 


Υλικά Αγοραστή - Πληροφορίες Αγοραστή για 
Υποβρύχια 2 και 3 

Συμβατικά Γεγονότα Προόδου Εργασιών 
Επιπλέον Υλικά 

Κατάλογος Εταιρικών Εγγυήσεων που θα επιστραφούν 
και θα ακυρωθούν 

Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Μεταβίβασης Κυριότητας 
Δεν χρησιμοποιείται 

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

Δεν χρησιμοποιείται 

Δεν χρησιμοποιείται 

Δεν χρησιμοποιείται 

Διαβάθμιση Ασφαλείας 

Υπόδειγμα Πρωτοκόλλου Παράδοσης και Αποδοχής 
Διαδικασία Εγγυήσεως 
Δεν χρησιμοποιείται 

Αντικείμενα Ε5 για τα Υποβρύχια 2 και 3 
Δεν χρησιμοποείται 
Δεν χρησιμοποιείται 
Δεν χρησιμοποιείται 

Πρόσθετες Εργασίες Επισκευής του Υποβρυχίου 1 
Ποινικές Ρήτρες για. την Ακρίβεια Αισθητήρων του 
Υποβρυχίου 1 

Ποινικές Ρήτρες για την Ακρίβεια Αισθητήριον πον 
Υποβρυχίων 2 και 3 
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Παράρτημα V Δεν χρησιμοποιείται 

Παράρτημα X Δεν χρησιμοποιείται 

Παράρτημα Δεν χρησιμοποιείται 

9. Όποιος όρος της παρούσας είναι μη σύννομος ή μη εφαρμόσιμος θα θεωρείται 
ως μη ισχυρός χωρίς να επηρεάζει τους άλλους όρους αυτής της Σύμβασης. Στην 
περίπτωση αυτή τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συναντηθούν χωρίς καθυστέρηση για να 
συζητήσουν και να προσπαθήσουν να βρουν την απαραίτητη λύση στην κατάσταση, 
ώστε να συμφωνήσουν όσο το δυνατόν συντομότερα, σε μία διατύπωση η οποία θα 
ανταποκρίνεται όσον το δυνατόν καλύτερα στο σκοπό του αρχικού όρου. 

10. Οι παρακάτω όροι αυτής της Σύμβασης θα ισχύουν και μετά την λύση για 
οποιοδήποτε λόγο ή και την ολοκλήρωση αυτής της Σύμβασης. Τα Άρθρα 17 
(Εγγύηση), 19 παράγραφος 9 [Διοικητική Μέριμνα (Ε5)], 22 (Τροποποιήσεις), 28 
(Διαιτησία), 30 (Ασφάλεια και Μυστικότητα) και 31 (Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας). 

Μ. Τα Παραρτήματα που αναφέρονται στο παρόν Άρθρο και αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Σύμβασης έχουν συμφιυνηΟεί και μονογραφηθεί 
από τα Συμβαλλόμενα Μέρη στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα κάτω από τις ίδιες 
συνθήκες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο 
ΣΥΜΒΑΣΗ 021Β/02 


Παράρτημα Β1 


Προσθήκη 2 
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Ο Αγοραστής δικαιούται κατά την ελεύθερη κρίση του, αναλαμβάνοντας και 
τη δαπάνη, να διενεργήσει πρόσθετες ακουστικές δοκιμές αναφοράς στο πρώτο 
υποβρύχιο της Κλάσης 214 (στο εξής «Υ/Β Παπανικολής»), το οποίο 
κατασκευάζεται υπό τη Σύμβαση 012Β/00 (στο εξής «Σύμβαση Αρχιμήδης»), 
σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι προδιαγραφές των Δοκιμών Αποδοχής (5ΑΤ) για 
Ακουστικούς Ελέγχους στη Σύμβαση Αρχιμήδης (Ακουστική Υπογραφή - Θόρυβος 
με μορφή παλμών μικρής διάρκειας) χρησιμοποιώντας ακριβώς τις ίδιες 
παραμέτρους, φάσμα ακουστικών ελέγχων και μεθόδους που είχαν εφαρμοστεί για 
την διεξαγωγή των ίδιων Δοκιμών Αποδοχής (3ΑΤ) για Ακουστικούς Ελέγχους 
(Ακουστική Υπογραφή - Θόρυβος με μορφή παλμών μικρής διάρκειας) στο Υ/Β 
Παπανικολής στο πλαίσιο της Σύμβασης Αρχιμήδης. Αυτές οι πρόσθετες δοκιμές 
αναφοράς του Υ/Β Παπανικολής θα διενεργηθούν άπαξ στην Μεσόγειο Θάλασσα με 
τη συμμετοχή του Αναδόχου και του Κυρίου Υποκατασκευαστή και οι τιμές που θα 
καταγραφούν για το Υ/Β Παπανικολής θα αποθηκευθούν και θα αποτελόσουν 
ακουστικές μετρήσεις αναφοράς (στο εξής οι «Ακουστικές Μετρήσεις Αναφοράς») 
για πιθανή μελλοντική χρήση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην επόμενη 
παράγραφο. Σε περίπτωση που τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν μπορούν να 
συμφωνήσουν στις τιμές που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα των ανωτέρω δοκιμών, 
τότε θα εφαρμόζεται το άρθρο 28 και το ζήτημα θα παραπέμπεται σε διαιτησία. 

Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε εκ των Υποβρυχίων 2 και 3, μία ή 
περισσότερες τιμές του πρωτοκόλλου Δοκιμών Αποδοχής (3ΑΤ) που καταγράφηκαν 
κατά τη διενέργεια των συμβατικά προβλεπόμενων Δοκιμών Αποδοχής για 
Ακουστικούς Ελέγχους (Ακουστική Υπογραφή - Θόρυβος με μορφή παλμών μικρής 
διάρκειας) τυγχάνουν χειρότερες από τις αντίστοιχες τιμές επιδόσεων αναφοράς που 
καθορίζονται στο Παράρτημα Β1 και ταυτόχρονα τυγχάνουν χειρότερες και από τις 
αντίστοιχες Ακουστικές Μετρήσεις Αναφοράς, τότε θα υπερισχύουν οι Ακουστικές 
Μετρήσεις Αναφοράς, οι οποίες πλέον θα αποτελούν τη βάση αναφοράς για τον 
υπολογισμό των ποινικών ρητρών. Στην περίπτωση αυτή, η απόκλιση των τιμών του 
πρωτοκόλλου Δοκιμών Αποδοχής από εκείνες των Ακουστικών Μετρήσεων 
Αναφοράς θα υπολογίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

Α. Ακουστική Υπογραφή 

Στην περίπτωση όπου, η μέση εκπεμπόμενη στάθμη θορύβου ευρείας ζώνης 
(Βτοαά Βεηά), σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή, Βυΐΐάίηβ Οτοιιρ 0026.3 
Ρϊ§ιιτ63 1 εηά 2, που μετρήθηκε και υπολογίσθηκε όπως περιγράφεται στο Βυίΐάϊηρ; 
Οτοιιρ 0459.2.1 δεν έχει επιτευχθεί και υπάρχει υπέρβαση των ορίων της αντίστοιχης 
καμπύλης αποκρίσεως, ως κατωτέρω: 

Για Αθόρυβο Πλου (4 κόμβοι) σύμφωνα με το ΡΒ30, ΒΟτ 0026.3 (Συστοιχία/ΓΟ) 
μεγαλύτερη από 2 άΒ έως 4 άΒ: 0,5 % 

μεγαλύτερη από 4 άΒ έως 6 άΒ: 1,0 % 

Για Συνθήκες Περιπολίας (6 κόμβοι) σύμφωνα με ΡΒ80, ΒΟτ 0026.3 
μεγαλύτερη από 2 άΒ έως 4 άΒ: 0,5% 

μεγαλύτερη από 4 άΒ έως 6 άΒ: 1,0% 

Για Χρησιμοποίηση Αναπνευστήρα (4 κόμβοι) σύμφωνα με ΡΒ30, ΒΟτ 0026.3 
μεγαλύτερη από 2 άΒ έως 4 άΒ: 0,5 % 

μεγαλύτερη από 4 άΒ έως 6 άΒ: 1,0 % 
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Τα ποσά δεν είναι αθροιστικά, εντούτοις κάθε μία από τις τρεις καταστάσεις 
πλου, όπως αναφέρονται στο ΒυίΜίημ Οτουρ 0026.3 θα λαμβάνεται υπόψη 
ξεχωριστά. 

Σε περίπτωση όπου, η τιμή του εκπεμπομένου θορύβου στενού φάσματος 
(Ν 3 ΓΓ 0 \ν Βοηά), σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή, Βυίΐάΐυμ Οτουρ 0026.3 που 
μετρήθηκε και υπολογίσθηκε όπως περιγράφεται στο ΒυίΙάϊη§ Οτουρ 0459.2.1 είναι 
μεγαλύτερη ως κατωτέρω: 

Περισσότερους από έναν και έως τέσσερις παλμούς (δρ&εε), με στάθμη 
περισσότερα από 5 (1Β και έως 10 άΒ, πέραν του ορίου της καμπύλης, ή 
εναλλακτικά περισσότερους από δύο έως και οκτώ παλμούς, με στάθμη 
περισσότερα από 2 <3Β και έως 5 (3Β πέραν του ορίου της καμπύλης. 
0 , 2 % 

Περισσότερους από τέσσερις και έως οκτώ παλμούς, με στάθμη περισσότεα 
από 5 (3Β έως και 10 άΒ πέραν του ορίου της καμπύλης, ή εναλλακτικά 
περισσότερους από έξι έως και δεκατέσσερις παλμούς, με στάθμη 
περισσότερα από 2 <1Β και έως 5 άΒ, πέραν του ορίου της καμπύλης. 
0,5% 

Τα μεγέθη δεν είναι αθροιστικά, εντούτοις κάθε μία από τις τρεις συνθήκες 
πλου, όπως αναφέρονται στο Βυϊΐάίημ Οτουρ 0026.3, θα λαμβάνεται υπόψη 
ξεχωριστά. 

Για τον υπολογισμό των Ποινικών Ρητρών σύμφωνα με τον παρόντα όρο, σε 
περίπτωση συνδυασμένων παλμών διαφορετικής στάθμης, θα ισχύουν τα ακόλουθα: 
Ένας παλμός άνω των 5 άΒ, αλλά όχι ανω των 10 (1Β θα αναλογεί σε δυο παλμούς 
άνω των 2 άΒ, αλλά όχι άνω των 5 άΒ. 

Β. Θόρυβος με μορφή παλμών μικρής διάρκειας. 

Περισσότερους από έναν έως και τρεις παλμούς, με στάθμη περισσότερα από 
5 άΒ και έως 10 <3Β, πέραν του ορίου της καμπύλης, ή εναλλακτικά 
αριθμητικός μέσος όρος περισσότερα από 2 (3Β και έως 5 άΒ, πέραν του ορίου 
της καμπύλης: 0,50% 

Περισσότερους από τρις έως και έξι παλμούς, με στάθμη περισσότερα από 5 
άΒ και έως 10 (3Β, πέραν του ορίου της καμπύλης, ή εναλλακτικά αριθμητικός 
μέσος όρος περισσότερα από 5 άΒ και έως 8 άΒ, πέραν του ορίου της 
καμπύλης: 1,00% 

Τα ανωτέρω ποσά Ποινικών Ρητρών δεν είναι αθροιστικά. 

Οι παράγραφοι 3.15 και 3.17 του Αρθρου 25 θα λογίζονται ως 
τροποποιηθείσες με το παραπάνω περιεχόμενο, σε σχέση με το αντίστοιχο Υποβρύχιο 
2 ή 3 που βρίσκεται υπό δοκιμή. Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με όσα ορίζει το Άρθρο 
35 παρ. 7 της Σύμβασης αυτής, η παρούσα ρήτρα αποτελεί ειδικό όρο και κατισχύει 
κάθε άλλης αντίθετης συμβατικής ρύθμισης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ό 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ 


1. Η ΕΔ και η ΕΝΑΕ ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα παραιτούνται, 
απεκδύονται και αποξενώνονται με ισχύ από την ΕΩΩΑ οιωνδήποτε και όλων των 
αξιώσεων, δικαιωμάτων, διεκδικήσεων, εξόδων, δαπανών (συμπεριλαμβανομένων 
των αμοιβών δικηγόρων) οποιοσδήποτε φύσεως, χαρακτήρα και περιγραφής, είτε εκ 
συμβάσεως είτε εκ του νόμου, που προέκυψαν ή μπορεί να έχουν προκόψει κατά 
αλλήλων σύμφωνα με οποιουσδήποτε νόμους ή όρους όλων των Συμβάσεων Υ/Β 
214 και των Συμβάσεων Υ/Β 209 κατά τα προηγούμενα στάδια εκτέλεσης των 
Προγραμμάτων Αρχιμήδης και Ποσειδών II αντίστοιχα και προ της ΕΩ€Α, 
συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των αξιώσεων για αθέτηση της 
σύμβασης, υπερημερία, ποινικές ρήτρες, τόκους, αδικοπραξία και αδικαιολόγητο 
πλουτισμό. 

2. Η ΕΔ και η ΗΩλΥ (ενεργώντας ατομικά και ως πληρεξούσια της Ρβττο8ΐ3&1 
ΑΟ) ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα παραιτούνται, απεκδύονται και 
αποξενώνονται με ισχύ από την ΕΟΟΑ οιωνδήποτε και όλων των αξιώσεων, 
δικαιωμάτιυν, διεκδικήσεων, εξόδων, δαπανών (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών 
δικηγόρων) οποιοσδήποτε φύσεως, χαρακτήρα, και περιγραφής, είτε εκ συμβάσεως 
είτε εκ του νόμου, που προέκυψαν ή μπορεί να έχουν προκόψει σύμφωνα με 
οποιουσδήποτε νόμους ή όρους όλοιν τιον Συμβάσειον Υ/Β 214 και τοιν Συμβάσεων 
Υ/Β 209, της Σύμβασης ΑΩ Υ/Β 214 και της Σύμβασης ΑΩ Υ/Β 209 κατά τα 
προηγούμενα στάδια εκτέλεσης των Προγραμμάτων Αρχιμήδης και Ποσειδών II 
αντίστοιχα και προ της ΕϋΟΑ, συμπεριλαμβανομένου, αλλά όχι περιοριστικά, των 
αξιώσεων για αθέτηση της σύμβασης, υπερημερία, ποινικές ρήτρες, τόκους, 
αδικοπραξία και αδικαιολόγητο πλουτισμό. 

3. Η ΕΝΑΕ και η Ηϋ\Υ ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα παραιτούνται, 
απεκδύονται και αποξενώνονται με ισχύ από την ΕϋΟΑ οπουδήποτε και όλων των 
αξιώσεων, δικαιωμάτων, διεκδικήσεων, εξόδων, δαπανών (συμπεριλαμβανομένων 
τοιν αμοιβών δικηγόρων), είτε εκ συμβάσειος είτε εκ του νόμου, που προέκυψαν ή 
μπορεί να έχουν προκόψει κατά αλλήλων σύμφιυνα με οποιουσδήποτε νόμους ή 
όρους όλων των Συμβάσεων Υ/Β 214 και των Συμβάσειον Υ/Β 209 καθώς και 
οποιωνδήποτε σχετικών διμερών μεταξύ τους συμφωνιών, κατά, τα προηγούμενα 
στάδια εκτέλεσης των Προγραμμάτων Αρχιμήδης και Ποσειδών II αντίστοιχα και 
προ της ΕΩΟΑ, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των αξιώσεων για 
αθέτηση της σύμβασης, υπερημερία, ποινικές ρήτρες, τόκους, αδικοπραξία και 
αδικαιολόγητο πλουτισμό. 
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4. Η ΕΔ, η ΕΝΑΕ και η Ηϋ\ν παραιτούνται και αποποιούνται όλων των 
δικαιωμάτων και προνομίων που τυχόν έχει έκαστη εξ αυτών σύμφωνα με 
οποιοδήποτε ισχύον δίκαιο, προκειμένου να προσβάλουν την ισχύ ή εγκυρότητα της 
παρούσας Συμφωνίας Παραίτησης ή να ζητήσουν αποζημίωση εξαιτίας της παρούσας 
Συμφωνίας Παραίτησης. 

5. Η ΕΔ, η ΕΝΑΕ και η ΗΟ\ν θα απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που 
θα αντίκειται ή θα αντιβαίνει προς τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, οποιωνδήποτε διοικητικών πράξεων ή 
μέτρων. Προκειμένου να διαφυλαχθεί και διασφαλισθεί η αδιάκοπη λειτουργία και 
απασχόληση της ΕΝΑΕ, σε σχέση επίσης και με τις ανάγκες του Πολεμικού 
Ναυτικού, η ΕΔ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθει έτσι ώστε όλα τα εκκρεμή 
ζητήματα, σε σχέση με τις εφαρμοστέες άδειες, αδειοδοτήσεις και πιστοποιητικά για 
τη λειτουργία της ΕΝΑΕ να τακτοποιηθούν και όλες οι σχετικές άδειες, 
αδειοδοτήσεις και πιστοποιητικά να χορηγηθούν ή/και εκδοθούν από όλα τα αρμόδια 
όργανα και υπηρεσίες της ΕΔ καθώς επίσης και τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές καάή 
άλλα διοικητικά όργανα εντός τριών (3) μηνών από την ΕϋΕΑ. Σε περίπτωση που 
οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες άδειες, αδειοδοτήσεις ή πιστοποιητικά δεν 
τεθεί εγκύρως σε ισχύ, τότε η ΕΝΑΕ θα δικαιούται σε παράταση όλων των 
ημερομηνιών εκπλήρωσης και/ή παράδοσης που προβλέπονται στα Κεφάλαια Β και 
Ο της παρούσας Συμφωνίας κατά μία ημέρα για κάθε ημέρα μετά την πάροδο της 
προαναφερθείσας τρίμηνης προθεσμίας από την ΕϋΟΑ. Η ΕΔ θα καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να μην επιβληθεί οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη 
στην ΕΝΑΕ που να επηρρεάζει άμεσα ή έμμεσα τις συνεχιζόμενες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες και την ομαλή λειτουργία της ΕΝΑΕ και να μην αποδυναμώνεται 
έτσι ο παραπάνω σκοπός. Η εν λόγω παράταση δεν θα παρέχεται στο βαθμό που η μη 
έκδοση τιον ανωτέρω αδειών, αδειοδοτήσειυν και πιστοποιητικών, οφείλεται 
αποκλειστικά σε ενέργιες της ΕΝΑΕ. προ της ΕΡΟΑ ή σε πράξεις ή παραλείψεις της 
ΕΝΑΕ αναφορικά με διαδικαστικά ζητήματα <λ.χ. μη υπογραφή έντυπων αιτήσεων). 

6. Κανένας όρος της παρούσας Συμφωνίας Παραίτησης δεν μπορεί να 
ερμηνευτεί ότι αποτελεί χάρη ή αμνηστία για. οποιαδήποτε ποινικά κολάσιμη πράξη 
οποιουδήποτε προσιδπου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Η ΑΏΜ αναγνωρίζει όχι η παρούσα Συμφωνία είναι η πράξη 
εκτέλεσης/εκπλήρωσης της Συμφωνίας Πλαίσιο. Επιπλέον η ΑϋΜ επιβεβαιώνει όχι 
τελεί σε γνώση του περιεχομένου των Συμβάσεων 012Β/00 και 021Β/02, όπως αυτές 
παρατίθενται στα Κεφάλαια Β και Ο της παρούσας Συμφωνίας, οι οποίες αμφότερες 
προβλέπουν δικαίωμα καταγγελίας της ΕΔ σε περίπτωση αλλαγών στη μετοχική 
συμμετοχή της ΑϋΜ στην ΕΝΑΕ. 

2. Η ΕΝΑΕ και η Ηϋ\ν συνάπτουν υπο-συμβάσεις σε σχέση με τα 
Προγράμματα Αρχιμήδης και Ποσειδών II υπό όρους που δεν παραβιάζουν τις 
υποχρεώσεις της ΕΝΑΕ, ως Ανάδοχου, εκ τιον Συμβάσεων 012Β/00 και 021Β/02, 
όπως αυτές παρατίθενται στα Κεφάλαια Β και Ο, αντίστοιχα. 

Οι εν λόγω υπό-συμβάσεις προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία μεταξύ τους 
αναφορικά με μελλοντικές τεχνικές βελτιώσεις για τα Υποβρύχια τύπου 214. Τέτοιες 
βελτιώσεις δύνανται να προταθούν στην ΕΔ και εάν γίνουν αποδεκτές από την 
τελευταία, θα υλοποιηθούν ως τροποποιήσεις στις Συμβάσεις 012Β/00 ή/και 
021 Β/02, σύμφωνα με το άρθρο 22 τιον εν λόγιο Συμβάσειον. 

3. Η ΕΝΑΕ και η ΗΟ\ν επιβεβαιώνουν στην παρούσα ότι η ΕΔ έχει δεόντως και 
προσήκοντος εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε σύμφωνα με το Αρθρο 10 § 
2 και Αρθρο 11 της Συμφωνίας Πλαίσιο. 

4. Η ΤΚΜδ αναγνωρίζει ότι η παρούσα Συμφωνία είναι η πράξη 
εκτέλεσης/εκπλήρωσης της Συμφωνίας Πλαίσιο. 

5. Σε σχέση με τις εκκρεμείς έρευνες για τα Προγράμματα Αρχιμήδης και 
ΓΙοσειδών II για την περίοδο προ της 21' 1<; Σεπτεμβρίου 2009 η Ηϋλν θα 
εξακολουθήσει τη συνεργασία με τις Γερμανικές δικαστικές αρχές και θα υποστηρίξει 
επίσης την ΕΝΑΕ στην αντίστοιχη συνεργασία με τις Ελληνικές δικαστικές αρχές 
ή/και το Ελληνικό Κοινοβούλιο, στο μέτρο του εφικτού και του αναγκαίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ρ 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Όλα τα Κεφάλαια και τα Παραρτήματα της παρούσας Συμφωνίας αποτελούν 
ενιαία και αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας και οποιαδήποτε αναφορά στη 
Συμφωνία αυτή θα θεωρείται ότι συνιστά αναφορά σε όλα και καθένα από τα 
Κεφάλαια και Παραρτήματα της, όπως θα ισχύει κατά περίπτωση. Τα 
Παραρτήματα που αναφέρονται σε κάθε Κεφάλαιο της παρούσας έχουν 
συμφωνηθεί και μονογραφηθεί από τα Συμβαλλόμιενα Μέρη της ΕΣ, όπως 
ισχύει κατά περίπτωση, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα κάτω από τις ίδιες 
συνθήκες. 

2. Η παρούσα Συμφωνία υπόκειται στην αναβλητική αίρεση (κατά την έννοια του 
άρθρου 201 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα - ΑΚ) της κύρωσής της από το 
Ελληνικό Κοινοβούλιο και της θέσης σε ισχύ, οριστικά και αμετάκλητα, του 
αντίστοιχου κυρωτικού νόμου, σύμφωνα με τα εκεί οριζόμενα (εφεξής από 
κοινού αναφερόμενες ως η «Νομοθετική Κύρωση»). 

3. Μετά τη Νομοθετική Κύρωση, η παρούσα Συμφιονία θα υπόκειται, όσον αφορά 
τα Κεφάλαιά της Α έως Ε, στην πρόσθετη αναβλητική αίρεση (κατά την έννοια 
του άρθρου 201 ΑΚ) της εκπλήρωσης όλων των πράξεων όπως αυτές 
περιγράφονται στον όρο 6 κατωτέρω (εφεξής απο καλού μι ενες από κοινού ως 
«Κλείσιμιο» ή «ΟΙοείηιμ»). Ολόκληρη η παρούσα Συμφωνία θα υπόκειται 
περαιτέροι στη όιαλυτική αίρεση (κατά την έννοια του άρθρου 202 ΑΚ) της 
ολοκλήρωσης του Οοωημ. 

4. Το Όΐοείπμ θα λάβει χώρα υπό την προϋπόθεση ότι και μετά την ημέρα κατά 
την οποία: 

(α) Θα έχει συντελεσθεί η Νομιοθετική Κύροιση, και 

(β) Με τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου της ΕΝΑΕ που θα διεξαχθεί άμεσα 
για τις διαχειριστικές περιόδους μιέχρι την 30.09.2009 ή/και με την εφαρμογή 
οποιασδήποτε άλλης εφαρμιοστέας νομοθεσίας, θα συντελεσθεί δεσμιευτικό 
κλείσιμιο όλων των ανέλεγκτων ή δυνητικά υπαγόμενων σε επανέλεγχο 
οικονομιικών ετών, κατόπιν του οποίου οι ακόλουθες νομοθετικές διατάξεις δεν 
θα έχουν καμία περαιτέρω εφαρμιογή και ισχύ για όλες τις διαχειριστικές 
περιόδους της ΕΝ ΑΕ μιέχρι την 30.9.2009: Αρθρα 30, παράγραφος 2(γ), 32 και 
68 παράγραφος 2 του Νόμου 2238/1994, Αρθρο 30 παράγραφοι 2, 3. 4, 5, 6. 7. 
8 του Π.Δ. 186/1992, και Αρθρα 5 παράγραφος 10(β) και 6 του Νόμιου 
2523/1997. 
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(γ) η ΗΟ\ν και η ΑΟΜ θα έχουν ενημερώσει εγγράφως την ΕΔ, υπό τη μορφή 
που τίθεται στο Παράρτημα Α του παρόντος Κεφαλαίου, ότι έχουν εκπληρωθεί 
ή αμοιβαία αρθεί όλες οι προϋποθέσεις ολοκλήρωσης (ο1οεϊπ§ οοικίάίοηδ) - 
εκτός από το 01ο$ίη§ κατά τους όρους 4-7 της παρούσας - που 
διαλαμβάνονται στη σύμβαση για την πώληση και μεταβίβαση της πλειοψηφίας 
των μετοχών της ΕΝΑΕ, 

(εφεξής αναφερόμενες από κοινού ως «η Ημερομηνία Έναρξης») 

5. Το 01ο$ΐη§ θα λάβει χώρα την τέταρτη (4 η ) εργάσιμη ημέρα μετά την 
Ημερομηνία Έναρξης στις 9:00 μ.μ. στο κτίριο του Ελληνικού Υπουργείου 
Εθνικής Αμυνας. 

6. Κατά το (Ποδίηβ οι κάτωθι πράξεις και γεγονότα θα λάβουν χώρα ταυτόχρονα: 

(α) Υπογραφή από τους νομίμως εξουσιοδοτηθέντες εκπροσώπους του 
Πολεμικού Ναυτικού του πιστοποιητικού οριστικής αποδοχής για το Υποβρύχιο 
1 του Προγράμματος Αρχιμήδης με τη μορφή που τίθεται στο Παράρτημα Ν, 
Προσθήκη 1 του Παραρτήματος Β της παρούσας (Σύμβαση 012Β/00). 

(β) Υπογραφή από την ΕΔ, την ΕΝΑΕ και τη Ηϋ\ν μιας επιβεβαιωτικής 
δήλωσης για την παραίτηση από όλες και καθεμία από τις αξιώσεις και 
δικαιώματα τους κατά αλλήλων υπό τη μορφή που τίθεται στο Παράρτημα Β 
του παρόντος Κεφαλαίου. 

(γ) Παραλαβή τραπεζικών μηνυμάτιον $\ΥΙΡΤ που να επιβεβαιώνουν την 
ανεπιφύλακτη είσπραξη από την ΕΝΑΕ και την Ηϋλν συνολικής πληροηιής 
ποσού 200 εκατομμυρίων Ευρώ, η οποία θα καταβληθεί από την ΕΔ σύμφωνα 
με τους αντίστοιχους όρους του άρθρου 6 των Συμβάσεων 012Β/00 και 
021 Β/02 ως ακολούθως: 

- Ευρώ ογδόντα πέντε εκατομμύρια (85.000.000) στον υπ.αρ. 1ΒΑΝ ΟΚ 
9007305010000000005470952 λογαριασμό της ΕΝΑΕ στην Τράπεζα Κύπρου, 

- Ευρώ εκατόν δεκαπέντε εκατομμύρια (115.000.000) στον υπ.αρ. ΙΒΑΝ ΟΕ 
5821050000 0053 003590 λογαριασμό της Ηϋ\Υ στην τράπεζα Η3Η ΝοικΙδαπΕ 
ΑΟ. 

Σε περίπτωση που το Οοδίηι» λάβει χώρα μετά τις 15 Σεπτεμβρίου 2010, το 
ποσό τηε παραπάνω πληρωμής θα προσαρμοστεί αυτόματα προκειμένου να 
περιλαμβάνει τα ποσά όλων τιον λοιπών πληρωμών που καταστούν 
ληξιπρόθεσμα και πληρωτέα μετά τις 15 Σεπτεμβρίου 2010, σύμφωνα με το 
Παράρτημα Α της Συμφωνίας Πλαίσιο (Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών) και τις 
Συμβάσεις 012Β/00 και 021 Β/02. 
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(δ) Υπογραφή από την ΕΔ, την ΕΝΑΕ, τη Ηϋ\ν και την ΑΟΜ δήλωσης που θα 
επιβεβαιώνει την άρση της διαλυτικής αίρεσης που προβλέπεται στον όρο 2 του 
Κεφαλαίου Ρ της παρούσας Συμφωνίας υπό τη μορφή που τίθεται στο 
Παράρτημα Ο του παρόντος Κεφαλαίου. 

(ε) Υποβολή από την ΕΔ, την ΕΝΑΕ και τη ΗΟΥ/ στη Γραμματεία του 
Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου αιτήματος υπό τη μορφή που τίθεται στο 
Παράρτημα Α του Κεφαλαίου Α της παρούσας, που θα προβλέπει τη 
συναινετική κατάργηση των εκκρεμών διαδικασιών διαιτησίας αναφορικά με 
την καταγγελία των Συμβάσεων Υ/Β 214 και Υ/Β 209 (Υποθέσεις ΙΟΟ υπ'αριθ. 
16721 ΟΖ& 16722/ΟΖ). 

7. Το 01θ5ίη£ ολοκληρώνεται, όταν λάβουν χώρα όλες οι πράξεις και γεγονότα 
που αναφέρονται στον όρο 6 της παρόντος Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης, 
αλλά όχι περιοριστικά, της είσπραξης της συνολικής πληριομής 200 
εκατομμυρίων Ευρώ ή και τυχόν πρόσθετων ποσών, σύμφωνα με τον όρο 6 του 
παρόντος Κεφαλαίου, λάβουν χώρα. Η ημερομηνία του ολοκληρωθέντος κατά 
αυτόν τον τρόπο ΟΙοδίηβ θα θειορείται η Ημερομηνία Ενεργοποίησης της 
παρούσας Συμφωνίας (καλούμενη «ΗΕΕΣ ή «ΕϋΟΑ»). 

δ. Για την υπογραφή όλων των εγγράφων που πρέπει να υπογραφούν από τα 

Συμβαλλόμενα Μέρη της ΕΣ κατά το Οΐοείη» (εκτός από το πιστοποιητικό 
οριστικής αποδοχής για το Υποβρύχιο 1 του Προγράμματος Αρχιμήδης) τα 
πρόσιοπα που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Πλαίσιο για λογαριασμό τιον 
Συμβαλλόμενων Μερών της ΕΣ, θα θειορούνται εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι 
των Συμβαλλόμενων Μεριάν της ΕΣ. Εναλλακτικά, τα Συμβαλλόμενα Μέρη της 
ΕΣ δύνανται να εξουσιοδοτήσουν προσήκοντος άλλα πρόσωπα. 

9. Από την Ημερομηνία Εναρξης και εφεξής, τα Συμβαλλόμενα Μέρη της ΕΣ 
δύνανται να συμφωνήσουν για αλλαγές επί της διαδικασίας (όπως για την 
ημερομηνία και τον τόπο του ΟΙθ5πΐ£) δυνάμει έγγραφης συμφωνίας νομίμως 
υπογεγραμμένης από έκαστο των Μερών της ΕΣ. 

10. Οποιαδήποτε ειδοποίηση ή άλλη έγγραφη κοινοποίηση που θα 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία θα είναι 
στην Ελληνική γλώσσα ή. στην περίπτιοση που δεν είναι, θα συνοδεύεται από 
μετάφραση στην Ελληνική με πιστοποίηση ακριβούς μετάφρασης. Ο 
παραλήπτης θα δικαιούται να εκλάβει ως ακριβή και να βασισθεί στην ακρίβεια 
της μετάφρασης οποιουδήποτε εγγράφου που θα κοινοποιείται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα. Τέτοια ειδοποίηση ή άλλη έγγραφη κοινοποίηση 
όύνοται να επιδίδεται προσωπικά ή να αποστέλλεται δια αερομεταφοράς ή 
τηλεομοιοτυπίας, αλλά δεν θα μπορεί να αποστέλλεται δια ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή με άλλη ηλεκτρονική μορφή. Η διεύθυνση επιδόσεων εκάστου 
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των Συμβαλλόμενων Μερών της ΕΣ θα είναι η διεύθυνση που τίθεται παρακάτω 
(ή οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση που ένα Συμβαλλόμενο Μέρος της ΕΣ θα 
κοινοποιήσει εγγράφως στα άλλα αναφερόμενο στον παρόντα όρο της 
Συμφωνίας αυτής): 

ΕΔ 

Δ/νση: Λεωφ. Μεσογείων 227-231, 15451 Αθήνα, Ελλάδα 

Ραχ: + 30210 6537089 
Υπόψη: Γραφείο Υπουργού 

ΕΝΑΕ 

Υποψη: ΚΕΟ Εανν Ρΐπυ 

Δ/νση: Οδός Υψηλάντου 2, 10675, Αθήνα, Ελλάδα 
Ρβχ: + 30 210 7264510 

Υπόψη: κ Αλίο Ιΐο δια της κας Χριστίνα Παναγουλέα, 

ΗΕ>\ν 

Δ/νση: \νει-Ρΐ5ίΐ'3556 112-114, 24143, Κίελο - Γερμανία 

Ριιχ: +49 40 18002270 
Υπόψη: κ. Τοί’δΙεη ΚοοηΡει 


ΑϋΜ 

Δ/νση: Ρ.Ο. Βοχ 107241, Ροιΐ Ζαγ€<3, Ν3νγ Ατειι - Αδιι Οΐιαύί. Η.Α.Ε. 

Ρηχ: + 9712 4450644 
Υπόψη: κ. ΙεΙοηάθΓ δαία 

ΤΚΜ5 

Δ/νση: Ηεπυαηη-ΒΙοΙιιτι-δίι-αεεο 3, 20457 Αμβούργο - Γερμανίας 
Ραχ: + 49 40 18001111 

Υπόψη: Οι. Ηαηε-Οΐιπείορίι Αίζροάίεπ 

11. 11 Συμφωνία αυτή, συμπεριλαμβανομένων της εκπλήρωσης και της ερμηνείας 
της. και όλες οι πράξεις και συναλλαγές που προβλέπονται σε αυτήν, θα όιέπονται, θα 
ερμηνεύονται και 0α εκτελούνται σύμφωνα με του νόμους της Ελληνικής 
Δημοκρατίας. 

12. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από ή συνδέεται με την Συμφωνία αυτή θα 
επιλύεται με διαδικασίες διαιτησίας στην Αθήνα, Ελλάδα, η οποία θα διεξάγεται στην 
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Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα από τρεις (3) διαιτητές, σύμφωνα με τους 
διαδικαστικούς κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Η ΕΔ θα διορίζει 
τον ένα διαιτητή και οι ΕΝΑΕ, ΗΡν/ και ΑΟΜ θα διορίζουν από κοινού τον άλλο 
διαιτητή, ενώ ο τρίτος διαιτητής (επιδιαιτητής) που θα ενεργεί ως πρόεδρος του 
διαιτητικού δικαστηρίου, θα επιλέγεται από τους δύο διαιτητές, που θα διορίζονται 
από ή για λογαριασμό των Συμβαλλόμενων Μερών της ΕΣ. Εάν αυτός/η δεν επιλεγεί 
από τους δύο διαιτητές εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία διορισμού 
του τελευταίου εκ των διορισθέντων από τα Συμβαλλόμενα Μέρη της ΕΣ διαιτητών, 
θα διορίζεται σύμφωνα με τους διαδικαστικούς κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού 
Επιμελητηρίου. Ρητώς διευκρινίζεται ότι οι διαιτητικές ρήτρες των άρθρων 28 των 
Συμβάσεων 012Β/00 και 021Β/02 θα εφαρμόζονται για όλες τις διαφορές που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους. 

13. Η παρούσα Συμφωνία συντάχθηκε στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και 
υπογράφεται σε πέντε (5) πρωτότυπα σε κάθε γλώσσα. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας 
μεταξύ του Ελληνικού και του Αγγλικού συμβατικού κειμένου θα υπερισχύει το 
Ελληνικό κείμενο. Δεδομένων των εμπιστευτικών στρατιωτικών πληροφοριών και 
δεδομένων που περιέχονται στα Κεφάλαια Β και Ο της παρούσας, μόνο η ΕΔ, η 
ΕΝΑΕ και η Ηϋ\ν θα λάβουν πλήρη τα Κεφάλαια αυτά. Η ΑΟΜ και η ΤΚΜδ θα 
λάβουν από ένα πρωτότυπο χωρίς Παραρτήματα. 

14. Κατά την υπογραφή της Συμφωνίας αυτής η ΕΔ, η ΕΝΑΕ και η ΗΟ\ν 
(ενεργούσα για τον εαυτό της και ως πληρεξούσια της ΡειτοείαεΙ ΑΟ) αμοιβαίως 
συμφωνούν να παρατείνουν την αναστολή των εκκρεμών διαδικασιών διαιτησίας 
αναφορικά με την καταγγελία των Συμβάσεων Υ/Β 214 και Υ/Β 209 (Υποθέσεις 100 
υπ' αριθ. 16721 ΟΖ & 16722/ΟΖ), η οποία αρχικώς συμφωνήθηκε δια του όρου 4(δ) 
της Συμφιονίας Πλαίσιο, για τη χρονική περίοδο από ! έως 30 Σεπτεμβρίου 2010. 

15. Όλες οι πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν από την ΕΔ σύμφωνα με τις 
Συμβάσεις ΘΙ2Β/00 και 021Β/02 δεν θα υπάγονται σε καμία από τις ισχύουσες 
παρακρατήσεις φόρου εισοδήματος και ιδίως αυτές που ορίζονται στο άρθρο 55 του 
Νόμου 2238/1994 όπως ισχύει επί του παρόντος 

16. |η παρούσα Σύμβαση θα καθίσταται αυτοδίκαια άκυρη και ανίσχυρη εάν η 
Νομοθετική Κύρωση και/ή το Οΐοείης δεν λάβει χώρα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 
2010. Η προααναφερθείσα προθεσμία δύναται ως προς το (Ε1θδΐη£ να παραταθεί με 
κοινή έγγραφη δήλωση των Μερών. 

Σε πίστωση των ανωτέρω τα Συμβαλλόμενα Μέρη της ΕΣ υπέγραψαν τη Συμφωνία 
αυτή σε πέντε (5) πρωτότυπα στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα (και συνολικά σε 
δέκα πρωτότυπα) δια των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 
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ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΕΣ 

Για την Ελληνική Δημοκρατία 


Γεώργιος Παπακωνσταντίνου Ευάγγελος Βενιζέλος 

Υπουργός Οικονομικών Υπουργός Εθνικής Άμυνας 


Για την Ελληνικά Ναυπηγεία Α Ε. 


ΑΙ<ϊο Ιίο 


Οτ Ρεύει ΒταοΡετ 


Για την Ηονωΐάίεννει-ΐιε ΡειιύΣεΙιε ν/ει-β ΟιτώΗ 


ΤθΓ5ύεπ ΚοεπΙ<:ετ 


Γ ια την Αβυ Ρΐι^όί Μια ΓΕΟ 


ΙεΙσυιάητ 8πΓει 


1 ια την ΤΙινεεεηΚί'υρρ Μεηηε ξνεύειηε ΑΟ 


ϋΐ' Ηαη$ ΠιΐΊ3ίορ1ι Αΐζροόίεη 
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ΙΜΡΕΕΜΕΝΤΑΊΤΙΟΝ ΑΟΚΕΕΜΕΝΤ 

ΒεΚνεεη: 

ΤΗε Ηεΐΐεηιο Κ,εριώϋο (ΗβΓείπΗίΙεΓ: “ΉΚ”), <3υΙγ ΓβρΓβδεηίεοΙ ΗεΓβοίΕγ ίΗε ΜίηίδίεΓ οί 
Ρΐηεηοε 3η8 ίΗε ΜΐπίδΙβτ οΓΝβΐΐοηβ! ϋείεηεε, 

εηϋ 

Ηεΐΐεηΐο $1ιίργ3πΐ5 5.Α. (ΙιεΓείηεήεπ “ΗδΥ”), 

3Π(1 

Ηονν3ΐο1ί5\νει-Ρε Οευίδοΐιε ν/ειΤί ΟπιβΗ (ΗεΓεϊηβΡεΓ: 

3Π(ί 

Α6υ ΟΗϋΙϊϊ ΜΑΚ. ΕΕΟ (ΗεΓβίηβΤίει·: “ΑΟΜ“), 
αηεΙ 

ΤΙιγδδεηΚι υρρ Μαπηο δγδίεηΐδ ΑΟ (ΙιεΓείη 3 ίίβΓ: ΤΚΜ8 ; ), 

(ίο^είΐιει- Ιιειείηαίίει·: ι Ρί>ιίΐε$ ίο ΙΑ"). 


Ρτείπτιβίε: 

\νΗΕΚΕΑ3 ΗΒ ϊη ίΐιε γε3Γ 1998 άεοίϋεό ίΐιε ρΓοειίΓειτιεηί οί 3 + 1 ορίϊοηβ! Ηϋ\ν 
όεδί^ηεά ηε\ν εΐ3δδ 214 δυβτηβπηεδ (“ΑΓθΗΪΓηεάε$ Ριό£Γ 3 γπ”). Το ίΐιίδ είϊεοί ί8ε 
Οοηίιεεί 012Β/00 ννεδ βηίϋκχϊ ιηίο 8εί\νεεη «ιβ Η8Υ οηά ΗΚ - 30 ίιη β ϊη ίΐιίδ Γβ5 ρβεΐ 
ίΗΓου^Ιι ίΐιε ΜϊηϊδίΓγ οί ΝδίΐοηεΙ Οείεηοε/ΟεηβΓ3] ΟΐΓεοίοΓ 3 ίε οί Απηαΐϊΐεηίδ, ΙοΙεΓ 
Γ6Π2ΐτΐ6<1 ίο Οεηει-αΙ Οπ-εοίοΓΗίβ οί ϋείεηδε Ιηνεδίιηεηίδ &ηά ΑπτίβηιεηΙδ ΟιΟΓβϊηβήετ 
ιείεπ-εό ίο 35 "ΟΟΟΙΑ") - 8γ νίηυε οί ννϊιίοΗ Η5Υ υηάειίοοΡ ίΗε ονβτβΙΙ ιη 3 ηα£ειη 6 ηΙ 
3π<1 βχεουΐίοη οί ίΗε ΑΓοΗϊιτιεόεδ Ριό§γ3ιο. ΤΗε ίΪΓδί δίΛπιβπηβ οίίΗε Ργο£Γ 3 ιώ \νεδ ίο 
8ε βιιίΐί οη ί!ιε ρΓειτιϊδεδ οί Η03Υ ϊη Κϊεΐ, Οεητιεηγ ϊη βεεοπίβηεε 3 Ι 50 ννίίίι ίΗε 
ριονΐδίοηδ οίίΗε τείβίεά ΟοηίΓεεί Υ 2341 Ηείχνεεη Η3Υ αηά Ηϋ\ν (ίο§είΗεΓ 3 ΐδ 0 νΟίΗ 
ΡεπΌδί33ΐ ΑΟ - ίοιτηεΓίγ ΜΑΝ Ρειτοδίεεί ΑΟ -, Ηϋ\ν &ηό Ρεττοδίεεί ΑΟ ΗβΒΐηβήβτ 
τείειτεεί ίο 35 “Οοη.ςοτ-ίΐηπΤ’ϊ ΤΤιρ πΛργ Λγρρ ΟΐΐΚτηοηηορ λΡ Λλ 1 _ 
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οη ίΗε Ρ Γ6ΐηΪ5ε5 οί Η5Υ ίη δίατ*»*», Οηεεεε, ^ οη Λβ ρ3θ1ζ3§6 

* ηά Γβΐ3ί6(1 36Γνίε6δ (1ε!ίν6 ^ αηά ρπονίάεά Ηγ ΗΟΨ ίη αοεοΓάαηεε αΐδο ννηΐι Πιε 
ρτονίδίοηδ οί ίΗε ΓεΗίεά ΟοηίΓαοί Υ 2342 Ηεί\νεεη Η5Υ αηά ίΗε ΟοηδοΠίυιη (ίΗε 
ηβονβ ΟοηΗταείδ 012Β/00, Υ 2341 αηά Υ 2342 ΗεΓείηαίίεΓ )οίηί!γ Γείειτεά ίο 38 “5Μ 
214 ΟοηΗαοίδ"). ΡιΐΓίΗεπηοιε ννίίΗ κ&τά ίο ίΗε ΑΓοΗίιηβάεδ Ργο§γ3ιτι ίΗε Οίΐ-3εί8 
0οηίΓ3εί ηο 8/2000 \να 3 εηίε Γ εά ίπίο Ηεί\νεεη ΟϋϋίΑ 3 ηεΙ ίΗε ΟοηδοΠίυιη 
(Ιιει-είηαϊίει- Γείειτεά ίο 35 ιΐιβ ”5Μ 214 Οίί 3εί ΟοηίιαςΓ). 

ν/ΗΕΚΕΑ5 ΗΚ άεοίάεά ίη ίΗε γεαΓ 2002 ίΗε Γηοάεπιίζαίίοη αηά ΓεραΪΓ οί ίΙίΓεε υδεά 
ΗΡ\ν άε$!£ηεά αηά Ηυίΐί ίγρε 209 δυΗηιαπηεδ οί ίΐιβ Ηεΐΐεηιε Νανγ (“Νερίυηε [I 
ΡΐΌ 8 ι·3ΐη"). Το ίΗίδ είίεοΐ, ίΗε ΟοηίΓαοί 021Β/02 \να 5 εηίεΓεά ίηίο Ηβίννεεη Η8Υ αηά 
ΟΟϋΐΑ, Ηγ νίι-ίυε οί ννΗίεΗ Η8Υ υηάεΠοοΕ ίΗε ονεηαΐΐ ιηαηα^ειηεηί αηά εχεευίίοη οί 
ΙΗε ΡΐΌ§Γ8ΐτι, νάηοΗ \ναδ ίο Ηε ίπιρίειηεηίεά Εααεά οη ραεΕαβε ιτιαίεπαΙ αηά δεινίοεδ 
άεΐινει-εά αηά ριονίάεά Ηγ ΗΟ\ν ίη αοεοΓάαηεε αίβο ννίίΗ ΙΗε ριονίδίοηδ οί Οοηίι-αοί 
ηο 3411 Πείννεεη Η3Υ αηά (Ηε ΟοηδΟΓίίυιη (ίΗε αΗονε ΟοηίΓαείδ 021Β/02 αηά ηο 
3411 Ιιειείηοίίει· )οίηΐ1γ Γείειτεά ι 0 α 5 “8Μ 209 ΟοηίΓαείδ"). ΡυιΐΗεπηοΓε χν.ίΐι ν ^ά 
ίο ίΗε Νβρίυπε II Ργο^γβιπ ίΗε Οίί-3β(5 ΟοηίπιοΙ ηο 13/2002 \ν 3 δ εηίειεά ίηίο Ηείννεεη 
ΟϋΟΙΑ αηά ίΗε ΟοηδΟΓίίυιη (Ηειείηαίίοι- Γείειτεά ίο 35 ίΗε "3Μ 209 Οίί 3εί 
ΟοηίΓαεί). 

Ά/ΗΕΚΕΑ5 Η5Υ αηά ΟοηδΟΓίίυιη ίειτηίηαίεά αΐΐ 3Μ 214 αηά 3Μ 209 ΟοηίΓαείδ Ηγ 
δεΓνίη^ ηοιίοβδ οί ίεπηίηαίίοη ίο ΟϋΟΙΑ οη δερίειηΠεη 21, 2009 ίοη ίΗε πεαδοηδ 
δίαίβά ίΗεΐ'είη. 

Υ/ΗΕΚΕΑ5 ΗΚ άεηίεά νι& ίΗε Ιείΐει- οί ΟϋϋΙΑ άαίεά 28/9/2009 ίΗε ναϋάίίγ οί ίΗε 
αίοιειηεηΐίοηεά Ιεηηίηαίϊοη οί8Μ 214 αηά 5Μ 209 ΟοηίΓαείδ. 

\νΗΕΚΕΑ5 Η3Υ αηά ΟοηδΟΓίίυηι ίηίίίαίεά οη ΝονειηΗει- 5, 2009 ΙΟΟ ατΗίίΓαίίοη 
ρροοεεάίη§5 υηάετίΗε εαδε τείει-εηοε ηυιηΗοΓδ ΙΟΟ 16721/ΟΖ αηά 16722/ΟΖ δεεΗίη^ 
ι-εΐιεί ίοι ίΗε εοηεεςυεηεεδ απδίη§ α§αιη5ί ΗΚ. 35 ρβτ ίΗε Γβίβνβηί ριονίδίοηδ οί 3Μ 
214 αηά 3Μ 209 ΟοηίΓαείδ, Γεδρεοίίνεΐγ; 

ν/ΗΕΚΕΑδ Ηγ νίΓίυε οίίΗε ΡΓαπιεν/οΛ Α§Γεειηβηί άαίεά 18 ΜογοΗ 2010 (ΗεΓείηαίίεΓ 
Γείειτεά ίο α$ ΡΑ ) ΗΚ, Η5Υ αηά ΗΟ\Υ α§τεεά ίο δείίΐε ίΗείτ άίδρυίεδ Γε£ 3 Γάίη§ ίΗε 
ίεπηίηαίίοη οί 3Μ 214 αηά 5Μ 209 ΟοηίΓαείδ 38 ν/εΐΐ α$ αΐΐ αηά αηγ ορεη ίδδυεδ 
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Γ€ΐ3ίί*1 ίο Αε $31(1 ΟοηίΓ3οί5, ίη 3θοοπΐ3ηοε ννΐΐίι Αε ΓπΗηε\νοι-1< Ηη8 ίο11ο\νίη§ Αε 
ρΓ006(1ΐ1Γ03 $εί ΓογΑ ϊη Αε ΡΑ. 

ΤΗογοΓογο ηον Αε Ρ3Γίίεδ ίο ΙΑ Ρογ ίΗβ ρυίροδε οΡ ίπιρίει-ηεηίίηβ Αε ΡΑ ΠβΓε&γ 5 Αίε, 
3£Γβε, εονεη3ηί 3η8 βοοερί, ίο Αε εχίεηί εχρϋεϊίΐγ ΗρρΙίοββΙε ίο ββοΐι οΡ Αειτι 
3θοοΐ(3ιη§ ίο Αΐδ Α^Γοεηιεηί, 3 δ ίο!Ιονν$: 
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5ΕΟΤΙΟΝΑ 

ΓΙΝΑΕ ΑΝϋ ΟνΕΕΑΕΕ 3ΕΤΤΕΕΜΕΝΤ 

1. ΗΕ, Η8Υ 3ηΗ ΗΟΨ ΗεΓεΗγ δείΐΐε Ηγ εοηδεηί ίΗεη άΐδραίεδ Γε§3κ1ΐη£ ίΗε 
ίειτηΐηηίΐοη οί 8Μ 214 3ΐκ1 8Μ 209 (ΕοηΐΓ3εί5 \νΗΐεΗ 3χβ ρεη<3ΐη§ ΗείοΓε ίΗε 
ΙΟΟ 3ΓθίίΓ&Ιϊοη 35 ννεΐΐ 3$ 311 3η<1 αηγ ορεη ΐδδαεε Γεΐ3ίε<1 ίο ίΗε 53ΐά ΟοηίΓ3θί5 
5υΗ]εεΐ ίο ίΗε ίεηηδ 3η0 οοηάϊίϊοηδ δίϊρυΐαΐείΐ Ηετεοί. 

2. ΤΙιε ίΓηρ1επιεηί3ίϊοη οί ΑΓεΗΐηιεάεδ Ργο§γ3ιώ $1ΐ3ΐ1 ΗεηεείοιΐΗ Ηε εχείιΐδϊνεΐγ 
§ονεπιε(1 Ηγ ΐΐιε ΟοηίΓ3εί 012Β/00 Ηείννεεη ΗΕ 3η<1 ΗδΥ 35 ΐ3ίά <3οννη ίη 
δεείΐοη Β ΙιεΓεοί ννΗΐεΗ 5ΐιρ6Γ5ε(1ε3 αηά ΓερΗεεδ 3.11 3ΐκ1 3ηγ ρΓΪΟΓ 3§Γεειηεηΐ5 
ογ 3ΐηεη(ΐΓηεηΐ5 35 ννεΐΐ 35 311 3ηά 3ηγ ΙεΐίεΓδ, ΓηεΐΉθΓ3ΐκΐ3 ογ 3ηγ οΐΙιεΓ 
Ηοευπιεηίδ οί 3ηγ ίγρε ογ η3ίυιε \ν1ΐ3ί5οενεΓ εχεειιΐεά, 5Ϊ§ηεο1 ογ εηίετεΟ ΐηίο 
ρΓΪΟΓ ίο ίΗε Είίεείίνε ϋ3ίε οί ίΗΐδ Α§Γεειηεηΐ, 35 άεΓιηε<1 ϊη είαυδε 7 οί δεείΐοη 
Ρ ΗεΓεοί (ΠεΓεΐη3ίίεΓ Γείεπειΐ ίο 35 “ΕΟΟΑ”), ν/ίίΗ τε§3Γά ίο ίΗε ΑΓε1ιΐιη6(1ε5 
Ργο§γ3πι. 

3. ΤΗε ΪΓηρΙειηεηίαίιοη οί Νερίιιηε II Ργο§γ3π.ι ξΗβΙΙ ΗεηεείοΓίΗ Ηε εχε1ιι$ΐνε1γ 
§ονεπιε4 Ηγ ίΗε ΟοηίΓ3εί 021Β/02 Ηείννεεη ΗΕ 3ΐκΙ ΗδΥ 3$ Ιαΐά άοννη ίη 
δεείΐοη Ο ΗεΓεοί ννΗΐεΗ δΐιρεΓδεάεδ 3η<1 τερΗοεε αΐΐ 3η(1 3ηγ ρποΓ &§Γβεπιεηί5 
ογ ηιηεηιΐιηεηΐδ 35 ννεΙΙ 35 311 αηά 3ηγ ρόθΓ ΙείίβΓδ, ΓηεΓηοΓ3ηάα ογ 3ηγ οίΗεΓ 
άοειίΓηεηίδ οί 3ηγ ίγρε ογ η3ίατε ννΗηίδοενεΓ εχεευίεά, 5Ϊβηεά ογ εηίεΓεά ΐηίο 
ρήθΓ ίο ίΗε ΕΌΟΑ ννϊΐΗ Γε§&τ<1 ίο ίΗε Νερΐυηε II Ργο§γ3πί. 

4. Ιη ηοεοτάβηοε ν/ίίΗ ίΗε ίεηηδ 3ηά οοηΟΐίΐοηδ οί ίΗε Ό/ηΐνεΓ Α§Γεεηιεηί ννΗΐεΗ 
ΐδ Ιηΐίΐ άοννη ΐη δεείΐοη ϋ ΗεΓεοί, ΗΕ, ΗδΥ 3ηεΙ ΗΗΨ, εαεΗ οί ίΗεπι 
ηκϋνΐάιιηΐΐγ (ΗΟλν 30ίΐη£ αΐδο 35 ρΓΟχγ ίοΓ Ρεητοδίηηΐ ΑΟ οη ίΗε Η35Ϊ5 οί ίΗε 
Ρον/ΟΓ οί Αίίοπιεγ άαΐεά 17 ιΗ δερίεπΛεΓ 2009 ννΗΐεΗ Ηηδ ηοί Ηεεη τενοΗοΗ 3ηά 
35 εοηίΐπηεά ννΐίΗ ίΗε ΙείίεΓ οί 19 ιΗ ΑρΓΪΙ 2010), νν3ΐνε, τεΠη^αΐδΗ &ηά §ΐνε ιιρ 
ννΐίΗ είίεεί ιιροη ΕϋΟΑ 311 εΐ3Ϊπΐ5, π§Ηΐδ, άεπιβηάδ, εοδίδ, εχρεηδεδ (ΐηε1ικϋη§ 
αίίοπιβγ’δ ίεεδ) οί ενεΓγ ηηίιιτε, οΗπτηοΙεΓ 3ηά άεδοτϊρίίοη ννΗηίδοενεΓ, ννΗείΗεΓ 
ΐη εοηΐΓ 3 θΐ ογ ΐη δίαίυίε, 3§αΐη5ί εηεΗ οίΗεΓ ννΗΐεΗ 3Γθδο ογ πταγ Ηηνε 3ΓΪ5εη 
ηηάεΓ 3 ηγ Ιαννδ ογ ρΓονϊδΐοηδ οί ίΗε 3Μ 214 ΟοηΐΓ3εΐδ, 8Μ 209 ΟοηΐΓ3είδ, δΜ 
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209 ΟοηίΓ&οΐδ, 3Μ 214 Οίί-5εΐ ΟοηίΓ3εί 3ηά 8Μ 209 Οίί-δεί 0οηίΓ3εί ρποΓ ΐο 
ΕϋΟΑ ννίίΗ γ6§3γ4 ίο 6οίΚ ΑΓοΗίηιείΙεδ αικί Νερΐαηε II Ργο§Γ3ΙΏ$. 

5. ΗΚ, Η5Υ ατκΐ ΗΟ\¥ (30ίΐη§ ίοΓ ΐίδείί 3η<1 35 ρωχγ ίοΓ ΡοποδίηηΙ ΑΟ) δΐιηΐΐ 
ίεπηΐη 3 ίε 6γ εοη$εηί ΐιηιηεάίηίεΐγ ηβεΓ ΟΙοδΐη^, 35 <3είιηε<1 ΐη εΐηυδε 3 δεείΐοη 
Ρ ΙιεΓοοί, ΐΗε 3Γ6ΐίΓ3ίΐοη ρΓθεεεάίη§5 ρεη(ϋη§ ΡείοΓε ίΐιε Ιηίεπΐ3ίίοη3ΐ Οουτί οί 
ΑΛϊίΓ3ίίοη οί ΙηίθΓη3ίίοη3ΐ ΟΗηηηβεΓ οί ΟοππηεΓοε Γε§3Γ<1ΐη§ 16ε ίεπηΐηηίΐοη 
οί 8Μ 214 3ηά 3Μ 209 0οηίΓ3εΐ5 (100 03$ε$ Νο 16721 ΟΖ & 16722/ΟΖ). 
Το Ιΐιΐδ είΓεεί ΗΚ, Η3 Υ 3η4 ΗΟ\ν (3είΐη§ ίοΓ ΐίδείί 3η4 3$ ρΓΟχγ ίοΓ ΡεπΌ5ί33ΐ 
ΑΟ) δΡηΙΙ διώηιΐΐ ιιροη ΕϋΟΑ 3 )οίηί τεςιιεεΐ ΐο ΙΟΟ 35 Λε δρεεΐπιεη ΐ3ΐ(1 
(1ο\νη ΐη Αηηεχ Α οί ίΚΪ3 δεείΐοη. 3ηά δΐιηΐΐ ριυεεεά ίο 311 ΓεςιΠΓεά ηείΐοηδ ίη 
ΟΓάεΓ ίΐιΐδ Α§Γεειηεηί ίο 6ε §ΐνεη ίΗε ίοπηηΐ είίεεΐ οί 3η 3\ν3τά 6γ εοηδεηί 
ιηχΙεΓ 3τίΐε1ε 26 οί ΙΟΟ Κηίεδ οί Αιί>ίΐΓ3ΐϊοη. 

6. ΗΚ, Η3Υ 3η4 Ηϋ\ν ΗεΓββγ άεεΙηΓε ΐο εηείι οίΗεΓ ίΗηί εχεερί ίοΓ ί6ε 
ηίοΓειηεηίΐοηεά 1ε§3ΐ αείΐοηδ \νΙιΐεΡ ίΗεν δείίΐε ΐ1ιτοιι§Κ ΐΐιε ρΓεδεηί ΑβΓεειηεηΐ 
ίΐιεγ Ρήνε ηεΐίΡεΓ ίιΙεΟ πογ ΐη 3ηγ οϊΗεγ νν3γ 1θ(Ι§εά 3ηγ οίΚεΓ εΐηΐηι, 1&ν/3ΐαΐί, 
ρείΐίΐοη, οουηίεΓ-δΐιΐΐ ογ 1ε§3ΐ τεπιεάγ \ν1ΐ3ί5οενεΓ 3§3Ϊη5ί 3ηγ οί ίΗε οί1ΐ6Γ5 ΐη 
εοηηεείΐοη ννΐώ ΐΐιε 3Μ 214 ΟοηΚηοίδ, 3Μ 209 ΟοηίΓηείδ, 5Μ 214 Οίί 8εί 
ΟοηίΓ3θΐ ηηά 3Μ 209 Οίί δεί ΟοηίΓηεί. 
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δΕίΤΤΙΟΝ Β 


ΟΟΝΤΚΑΟΤ Νο. 012Β/00 


Εογ ίΗε πΓΟΟϋΓεπιεηί οί ίΙίΓεε (3) ηενν οοπιρίείε δυβιηβηηεδ, ίγρε 214, ννϊίΗ ίΗεΪΓ 


8ν5ίεηΐ5 3Π(Ι 388θεΪ3ίε<1 ηΐ3ί€Π3| οί ϊπίίίβΐ ουίΓιί 3Π(1 Ιηίεεχαίείΐ Εοεΐδίΐε διιροοΗ: 
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\νΗ<ϊΓ63$, 


ννΐΐβΓ635, 


ννΗθΓ635, 


\ΥΗεΓ635, 


\νΗεΓ6ίΐ$, 


\νΗεΓ€35, 


ΡΚΕΑΜΒΕΕ 

(Ηε ΜίηίδΗγ οί ΝηΗομΙ ϋείεηοε οί (Ηε Ηεΐΐεηίε ΚερυΗΙΐε, ΑίΗεηδ, 
ΟΓεεοε (ΗεΓείηαΗεΓ οπΠεΗ (Ηε ΡιΐΓθΗ35ει-), ΐδ άεδΗουδ οί ρυΐ'θΗ3δίη§ ίοιίΓ 
(4) 5ΐίΗτη3πηεδ ίγρε 214 (ΙιεΓείηαήεΓ οαΐΐεά “δυΗπίΒηηεδ 1, 2, 3 3 ηά 4”), 
ννίίΗ (Ηε 3550013(6(1 ΠεΠνει^ΗΙεδ 3η(1 ηεοεδδίΐΓγ 56Γνίοε$ οη α Τυπι Κεγ 
Βαδίδ, ΗεΓ6ΐηίΐί(ει· οαΐΐεοί (Ιιε "Ρη^οεΐ”. 

(Ηε Ηεΐΐεηίο δΐιϊργαΐίΐδ 5.Α. ϊη δΙ<3ΐ'3ΐηαη£3, Οιεεοε (ΗεΓείηηίίεΓ ο&ΠεοΙ (Ηε 
“ΟοηίΓ3ο(οι·"), 3οοερ(5 (Ηε ονεΐ'βΗ ιτΐ3ηα£εηιεηΐ απΗ εχεουίίοη οί (Ηε 

ΡΐΌ]εοί. 

Ηο(Η (Ηε εοιηραηίεδ ΡεπΌ5(33ΐ ΑΟ ίη Εδδεη, Οεπηαηγ αικΙ 
Ηο\να18ΐ5\νεΓΗε-θ6υ(5θΗ6 Υ/ειΉ ΟιηΗΗ ίη ΚίεΙ, Οεηηαηγ ίθΓ (Ηε ίππε 
ρεποΗ υρ ίο (Ηε ΕϋΟΑ 35 ΗείίηεΗ ίη αιΐίοίε 1 Πεί'εοί, αη(1 δοΐεΐγ (Ηε 
οοιηρ3ηγ Ηονν3ΐ(1(5\νει·1<6-Οευ($οΗε \νειί( ΟιηΗΗ ίη ΚίεΙ, Οεηηαηγ ίον 
(Ηε ίππε ρεποεΙ αίίεΐ' (Ηε ΕΟΟΑ (Ηεΐ'είηαίΐεΓ οαΐΐείΐ (Ηε “Μαίη 
δυΗοοηίιαοίοΓ')ίη αεοοπίαηοε αηο! 5υΗ]βο( (ο (Ηε (οπηδ οί ΐΗε ιβίεναηί 
οοηίΓαείδ \νί(Η (Ηε Οοηίιαο(θΓ ννί 11 §ι·αηί (Ηε Ιίεειιοε, ρι-ονκίε (Ηε ΡηοΕα^ε 
Μαΐεπαΐ αικί αϋ ηεοεδδαι-γ Ηηονν-Ηο\ν οποί δεη/ίοεδ (ο (Ηε Οοπ(γ 30 (ογ ίη 
ογΗογ ίο εηαΗΙε Ηίηι (ο ΗυίΙΗ, εςυίρ, οοιηρ1ε(ε, (εδί αηΗ ςίεΐίνει- οη α Τυπτ^ 
Κεγ 1>35ί5 (ο (Ηε ΡιίΓοΗαδεί' (Ηε δυΗιηαηηεδ 2, 3 αηε! 4. 

\νί(Η ΜΟΔ/ΓΔΑ/ΔΠΕ/ΤΝΕ Φ.604.2/408293/Σ. 103/11 ΡεΗι\00/ ί( Η35 Ηεεη 
3\ν3πΐ6<1 (ο (Ηε Οοη(Γ30(0Γ (Ηε ρΓΟεηΓενηεηί οί δυΗιηαηηεδ 1,2,3 3η8 4. 

ίθΓ (Ηε ίιηρΙείΉεηΙαίϊοη οί (Ηε ΡΓθ]εεί 3η <1 311 (Ηε αΗονε (Ιιε ΡυΓθ1ΐ3δεΓ 3ΐκ1 
(Ηε Οοη(Γ3θ(θΓ οπ§ίη3ΐΙγ εηίεΓεά ίηίο αηοΐ δί§ηε(1 οη ΡεΗηιαΓγ 15, 2000 
(Ηε ρτεδεηί οοη(Γ3θ( (ΗεΓ6ίη3ί(6Γ Ο3ΐ1εο1 (Ηε “Οοη(Γ3θί”), νοΙηίεΗ \νβδ (Ηεπ 
3ΐηεηάεοΙ 35 ρεί’ Αιΐίεΐεδ 22 ΗεΓεοί \νί(Η (Ηε Αιηεηώηεηίδ ηο 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 3ηοΙ 11. 

(Ηε Γεΐ3(ίοηδΗϊρ Ηείν/εεη (Ιιε ΡιιγόΗ356γ από (Ηε Οοη(Γ3θίοτ Γ6§3ΐχϋη§ (Ηε 
ίΓηρ1επτ.6η(3(ίοη οί (Ηε Ρι^εεί 5 Η 3 ΙΙ Ηε εχείιΐδίνεΐγ ^ονεπιεά 35 οί ΕΟΟΑ 
Ηγ (Ηε ίο11ο\νίη£ ρΓονίδίοηδ εοηίαίηεά ΗβΓβίη ννΙιίεΗ δυρεΓδεάε 3ηά ΓερΙαεε 




ΦΕΚ 171 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


3815 


εΐΐ 3ηά αη γ ρποΓ 3§τεειηεηί5 ογ εηιεηώτιεηΐδ 35 \νε11 35 3.11 3ΐι<1 ζηγ ΙείίεΓδ, 
ΓπεηιοΓΒίκΙδ ογ βηγ οίΗεΓ (ΙοουηιεηΙδ οί 3ηγ ίγρε ογ η3ΐιΐΓ6 \νΗ 2 ίδοενεΓ 
εχεουίεό, 5Ϊ§ηε8 ογ εηίεΓεά ίηίο ρποΓ ίο ίΗε ΕΟΟΑ. 

Νο\ν ίΗεΓβίοΓβ, 

ίΗε ΡυΓεΙιαδΟΓ αηϋ (Πε Οοηίΐ'αείΟΓ Ηεΐ'εΗγ α^Γεε α5 ΓοΙ!ονν5: 
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ΙΝΌΕΧ 


ΑΓίίεΙε 

1 

ΡβΓιηϋϊοη οί ίεηΌ 5 

Ατίϊείε 

2 

Ο 6 ]εοί οί ίΐιβ ΟοηίΓ3εί 

ΑΓίίεΙε 

3 

Οβ1ί£3ίίοη5 οί Οοη(Γ3είθΓ 

ΑιίϊεΙε 

4 

3 ρεοϊίιο 3 ΐίυη 3 , 5ΐαηε1αιχ1δ αηεΐ Κϋίοχ 

ΑΓίίεΙε 

5 

(ΤοπίΓαοί Ριΐοε, Ρποε Εδοαίαίίοη 

ΑΓίίεΙε 

6 

Τεπηδ αηά Μείΐιοά οίΡ 3 γΐΏεηί 5 

ΑτίίεΙβ 

7 

ΟιιαπιηΙεεδ 

ΑτίϊεΙε 

8 

ΤΓαη 3 ρ 3 Γεηογ 3 η 8 Αικίΐΐ 

Αιίΐείε 

9 

Ιηδυΐ'αποε 

ΑΓίίεΙε 

10 

Ρ 3 νν οί ίΙιε (Γοπίνηοΐ 

ΑΓίίεΙε 

11 

ΜηΙεπαΙδ αικΙ ΟοηδίτυοΙίοη 

Αιίΐείε 

12 

Κί^Ηί οί Αδδί^ηιηεηί - 3 ιώοοηΙΐ 3 είίη£ 

ΑείϊεΙε 

13 

ζ)ιΐ 3 ΐί(γ Αδδυΐ'αηεε 

ΑείϊεΙε 

14 

Αεοερί 3 ηεε ΤεδΙδ αηά Τπ 3 ΐδ 

ΑΚίεΙε 

15 

ΡεΓίοπτΐ3ηοε οί Ιίιε 3 ιώιτΐ 3 πηε 5 

Ατίίείε 

16 

Οεΐΐνει-γ 3 η 8 Αοεερί 3 ηεε ΡΐΌοεάυΓεδ 

ΑΓίίεΙε 

17 

\ν3ΤΤ3ηίγ 

ΑΓίίεΙε 

18 

ΤΓ 3 Ϊηΐη§ 

ΑτίίεΙε 

19 

Ιηίε§Γ 3 ίε (1 Εο§ίδίίο Βυρροιΐ (ΙΕ5) 

Ατίίε1ε 

20 

ΟΓεεΙς Α(Μεά Υπίυε (ΟΑΥ) 
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ΑιΤϊεΙε 

21 

ΑΓίΐεΙε 

22 

ΑιΤϊεΙε 

23 

Αιίϊείε 

24 

ΑΓίΐεΙε 

25 

ΑιΤϊεΙε 

26 

ΑιΤϊεΙε 

27 

ΑιΤϊεΙε 

28 

ΑιΤϊεΙε 

29 

ΑιΤϊεΙε 

30 

ΑιΤϊεΙε 

31 

ΑιΤϊεΙε 

32 

ΑιΤϊεΙε 

33 

Αι-ίΐεΙε 

34 

ΑιΤϊεΙε 

35 


Οονειτητιεηί ΡυπιϊδΗεά Μ3ίεη3ΐ αη8 Ιηίοπη3ίίοη 

Μθ(ίίίϊο3ΐϊοη3 

Ροεεε Μ3.)ευΓ6 

Τίιηε αη8 Ρΐαεε οί ϋεΐίνει-γ 

ϋίΐιιίϋίΐΐεϋ 

β.ε]εεΐίοη 

ΤβιτηϊηαΙϊοη οί Ιΐιε ΟοηίΐΈοί 
ΑΛϊίΓαΙϊοη 

ΟοιτεδροηΟεηοε 3ΐκ1 1αη§υα§ε οί' (Ηε ΟοηΐΓβεΙ 
δεεαπίγ &η<3 δεειεεγ 

Ρηίεπί Κ.ερι·ε$εηΐ3ίίοη - ΡαΙεηί Ιηϋεπιηϊίϊεαίιοη - Ρίοεηχε 

ΟοΓηίηβ ιηίο ΡοΓοε 

Ορίϊοη 

ΡΐΌβΓ3ΐη Μ3η3§ειτΐ6ηΙ 


Ρίη3ΐ ΡΓθνί$ίθΠ5 
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(Γοπίτηοί 


ΡϋΓΟίΐίΐδΟΓ 

ΟοηίΓηοίοΓ 

Μιιΐη 

δΐΐβΟΟηίΓΑΟίΟΓ 
Ρ Γθ|θ€ί 

363 Αθ66ρ(3Π06 
Τΐ'ΐβίδ ΟΓ 5ΑΤδ 


δυβπιηπηε 1 


8ϋβιη3πηε5 2, 3 
3η8 4 


ΑΚΤΚΧΕ 1 

ΟΕΡΙΝΙΤΙΟΝ ΟΡ ΤΕΚΜ8 

Μεαηε ίΐιεδε ΟεηβΓβΙ εοηάίίίοηδ 35 εΐ38θΓ3ίε<3 ίη ίΗε Ατίίοΐβδ 1 ίο 
35 ννίΐΗ ίΙιε Αηηεχεε Α ίο V/, οοηί3ίηίη§ εδρεείπΙΙγ ίΙιε Τεε8ηίθ3ΐ 
8 ρ οο ί ίΊ οαί ί ο η (Αηηεχ Α) αη(1 Ρει-ίοιτηυηεε ϋαί3 (Αηηεχ Β) 3ΐκΙ 
3ΐιγ ιηοϋίίίευίίοηδ ογ αηιεηϋιηεηίδ 35 ιηηγ α^ιεεεί Ιο γ ίΙιε 
εοηίηείίη^ ΡαΓίίεδ ίη 3εεοιχΐ3ηεε ννίίΐι ίΐιε ίεηηδ 3η8 οοη<1ίίίοη5 
οί ίΐιεκε Οβηεΐ‘31 Οοικίίΐίοηδ, αΐΐ ίοητιίηβ 3η ίηίε§Γ3ΐ ρ3Γί οί ί!ιί$ 
(Γοηίι*3εΐ. 

Ηαδ ίΐιε ιηευηίη^ 3δεπ8ε4 ίη ίΐιε Ρκεοιτώΐε 
Ηαδ ίΐιε ιηεαηιη^ 3δεπ8ε<:1 ίη ίΐιε Ρτεαηιβίε 
Ηαδ (Ιιε ιηεαηίηί' 3δεπ8ε<:1 ίη ίΐιε Ρΐ'εαιτώΐε 


Μεαηδ ίΙιε 3ί>ί>ι·ε^3ΐε(1 δυιη οί (Ιιε αείίνίίίεδ αιχΙ ι-εδροηδϊ8ϊ1ίίίε$ 
Γογ (Ιεδί^ηΐη^, Ιιυίΐεΐίη^, εςυίρρίη^, εοιηρ1βίίηι>, Ιεδίίη$> αηιΐ 
(ΙεΙίνεπη^ ίΐιε δυΒιηαπηεδ 1, 2, 3 αη3 4 35 ίη ϋείαίΙ δρεοίΓιεεΙ ίη 
ίΐιίδ ΟοηίΓαεί. 

Μεαηδ ίΙιε ίπαΐδ ίο 8ε εαηίείΐ ουί 3ίίεΓ εοιηρίείίοη ηη<3 ίΐίίίη” ουί 
οί ε3θ1ι 5υ8ηΐ3πηε 3$ ρει - ΑγϊϊοΙο 14 οί ίΐιίδ ΟοηίΓαεί. ΤΙιε $ΑΤδ 
ίοΓ 5υ8πΊ3πηεδ 2, 3 3η8 4 δΐιαίΐ 8ε 03ΐτίεά ουί ίη ίΙιε ΟιοοΕ 
ίειτίΐοπαΐ \ν3ίει·5. 

Μεηηδ ίΙιε οηε (1) ίγρε 214 δυΒηιαπηε 3ηϋ 3ϋ οοιηροηεηίδ 
ίΗεηεοί, ίο 8ε άεδί§ηε<3, 8υί!ί, εςυίρρεοί, εοιηρίείείΐ, Ιβδίείί από 
όεϋνεΓεό ίο ί8ε ΡυΓθ1ΐ3$εΓ ίη Κίεΐ, υηόεΐ' ίΙιε ίεπτίδ αηϋ ριονίδίοηδ 
οί ίΒε ΟοηίΓαεί. 

Με3Π5 ίΙιε ίΙίΓεε (3) 5υ8ιτΐ3πη65 αηό 311 οονηροηεηίδ ίΗεηεοί, ίο 8ε 
8υΐ1ί, εςυίρρεό, εοπιρίείείΐ, ίεδίεό 3ηά όεΚνεΓεό ίο ίΙιε ΡυΓθ1ΐ356Γ 
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5ιιΙ}Γη3πηε5 

5υ8ιη3πηε 

8υ8ιηϋπηε 4 

βονεπιιτιεηί 
Ριιπιϊδίιεϋ 
ΜαίειϊϋΙ (ΟΡΜ) 

(ίονει-ηπιεηί 

Ρυι-ηϊίΚειΙ 

Ιηίοπηαίΐοη 

(ΟΡΙ) 

Οοπι8ί>ί δγκίεηι 

Ρΐ3ίίθΓΓΠ 

Η»ΓΐΐΛν3Γε 

δοίί\ν3Γε 

Αϊγ Ιηοίερεικίεηί 
ΡτοριιΙδίοη (ΑΙΡ) 


ίη 81ί3Γ&ιη3η£3, αηάεΓ ί8ε ίεπτΐ3 3 γκ 1 ρΐΌνΪ3Ϊοη5 οΡ (Ηε ΟοηίΓΒεί. 

Μεαηδ (8ε 8υ8ιτΐ3ηηε5 1, 2, 3 3η8 4. 

Μβ3Π5 3ηγ οηε οί 18ε δυβιτίΒπηεδ. 

Μ63Π5 (8ε οηε (1) ίγρε 2 14 ορίίοηα! 3υ8ιη3πηε 3η8 3)1 
οοιηρυηεηΐ3 ΐ8ει·εοΡ, Ιο 8ε 8ιιϊ1ί, εί]υΐρρε<1 εοηιρ!είε<:1, ίε$ίε<.1 3ΐκΙ 
ϋείϊνει-ε8 ίο ίΐιε Ραι·ο8α$ει· ϊη δΙίαΓΟίηοη^α αεοοιτίίη^ (ο ΑιΐίεΙε 33 
οΓ Ιΐιί$ ΟοηίΐΊΐεΐ. 

Με3π$ ί8ε 83π:1\ν3ΐ-ε, $οΡί\ν3Γε 3ηϋ (ΙοευιηεηίΒίίοη ρειΐ3ίηϊη§ ίο 
ίί, ίο 8ε Βυρρίϊεά 8γ (8ε Ρυπ:8α5εΓ αεεοπίίη^ ίο Αηηεχ Ο οΡ 18 Ϊ 5 
ΟοηΐΓ3θί. 

Μεαη3 (8ε πιΡοπηίΐίίοη ίο 8ε 3υρρΙίεε1 8γ ΐ8ε ΡυιεΗαΒεί' 3εεοκ1ϊη£ 
ίο Αηηεχ Ο οί ί8Ϊ3 (ΓοηίπιεΙ. 


Μεεη$ ίΐιε εοιηρΙείε ίηίε§Γ3ίε8 $γ3ίειη ρειΡοπηίηί» (8ε 3εη$οι\ 
εοιηηιαικί αη<3 εοηίΓοΙ, Γιιε οοηίιο!, βΙεείΓοηϊε χναιΡαι-ε, 
οοιηηιυηΐοβίΐοη, η3νί£3(ίοη 3η8 \νε3ροη οοπΙγοΙ Ριιηείϊοη5. 

Μ63Π3 (Ηε 8υ8ι·η3πηε εχείικϋη^ (8ε Οοιπ83ί δγείειη 3η8 ΟΡΜ. 

Με3π (8ε $υπη οί 3ίι*αοίαΓ3ΐ, ιπεοΠεπίοεΙ, εΐεείπε αη8 εΐεείΐ'οηίε 
εοιτιροηεηΐΒ οΡ ίΐιε 8υ8ιτΐ3πηε(5) νν8ίε8 3ΐε εη£ίηεει-ε8 ίο 
ρεΓΡοιτη ρ3Γίίευΐ3Γ ΙεεΚηίεεΙ ογ ορεΓείίοηεΙ Ρυηείίοηδ. 

Με3Π3 ηοη-1ΐ3Γ(1\ν3Γε ε1ενηεηί5 ίηείικϋη^ 3ΐηοη^5ί ο(8εΓ5 
εχεεηίε81ε εοιηρυΐεν ρΐΌ§Γ3ΐη5, ρΐΌβΓ3ΐτιηιίηί> 1αη£υα§ε 3η8 
831383303. 

Με3Π3 ίΐιε ρΓορυΙδίοη \ν8ίε8 ρειτηίί 5 18ε αηίηίειτυρίείΐ εχίεη8ε8 
3ΐι8ηΐ6Γ§68 ορεΓ3ίΐοη οΡ (8ε δώιτι^ηηεΒ, υηάεΓ (8ε 5ρεείΓιε8 
εοη<ϋΙϊοη 3 3ηά Ρογ (8ε 5ρεεϊβε8 ρεηοά οΡ Ιππε \νίΐ8οιιί 
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ϋοευιηεηίαίΐοη 

Τυι-η Κεγ 


Τοίηΐ Βαδϊε 
ΟοηίΓίΐοί Ρπεε 

Β\¥Β 




ίίεεηδΟΓ 

υεεη$εε 


$ηοιΊ<ε!1ίη£ 2Π(1 \νίίΗοιιί οοηδυιηίη£ ρο\νεΓ δίοΓεΗ ίη ίΗε Ηαίίεηεδ 
ννίΐΗ (Ηε εχοερίίοη οί ίΗε ρο\νεΓ α$εο1 ίοΓ ίΗε δίαιΐ υρ δυρροΓΐ οί 
ίΗε δγδίειη. 

Μεαηδ ίΗε ΙβοΗηίοαΙ ίηίοηηαίίοη ίοΓ ίΗε ορεΓαίίοη αη<3 
ηιαίηίεηαηεε οί (Ηε 5υβιηαπηε$ αδ δρεείίίεοί ίη Αηηεχ Α Β§γ 
0760. 

Μεαηδ αΙΙ (Ηε ηεεεδδαΓγ ίίηαηοίαΐ, ιπαηα^ειπεηί αηΗ ΙεοΗηίεαί 
αεΐϊνϊίίεδ αηιΐ ΓβδροηδίΗίΙίίίεδ ννΗίεΙι δΠαϋ 8ε υηΗειΙαΙίεη 8γ ίΗε 
0’οηίΓαοΙΟΓ ίη οιχ)εΐ' ίο (ΙεΙϊνεπ ίΗε 5υ8ιηαπηεδ ίο (Ηε ΡιίΓεΗαδεΓ, 
τεαοίγ ίο δαί! αηοΐ ορεί'αίε. αΐΐ α$ δρεείίϊεά ίη Ηείαϋδ ίη (Ηίδ 
(ΓοηίιαοΙ. 

Μεαηδ ίΗε αηιουηί ηαιηειΙ ίη ΑιίΐεΙε 5 ρΟΓα^ιαρΗ 2 οί ίΗε 
Οοηίναεί, δυΗίεοί ίο αοΜιίιοηδ ίΗεΐ’είο οΐ' (ΙείΙυείίοηδ (Ηει-ε ίιοιτι, αδ 
ιηαγ αιζΓεείΙ υικίοΓ (Ηε ριονίδίοηδ οί (Ηίδ ΟοηίΓαεί. 

Μεαηδ (Ηε Οειτηηη Οονενηιηεηί, ΜίηίδίΓγ οί Οείεηεε 
ΡΐΌουιεηιεηί Αι^εηεγ, ννΐηίοΐι 8γ ΗίΙαίειαΙ α^ιεειπεπίδ, ννίΠ αδδϊδί 
ίΗε ΡυιεΗαδεί' ννιίΗ (Ιιε εχεουΐίοη οί ίΗε ΟοηΙιαοΙ. 


(^υαΐίίγ ΑδδυΓαηοε Κ.εριεδεηΙαίίνεδ οί (Ιιε Ριπ-εΗαδεί' 

Μεαηδ ίΗε ΙεοΗηίεαί ίηίοπηαίίοη ίθΓ (Ηε οοηδίιτιοίίοη οί ίΗε 
δυΒιηαπηεδ ννΐιίοΐι εαη 8ε εοηίαίηεΗ ίη \νπίίη£δ, (Π'α\νίη£δ, 
ρϊείοπα! ΓερΓοάυείίοηδ αη<3 οίΐιει- ίραρΗίε Γοριεδεηίαίίοη, 
ιτΐ3§ηείίε ίαρε οοηηρυίεΓ νηειηΟΓγ ρπηίουί ογ αδ τείαίπεί! ίη 
εοιηρυίεΓ ιηειηοΐ’γ· 

Μεαηδ ίΗε Μαίη 3υ8εοη(ΓαοίθΓ ννΗο §Γ3ηίδ ίΗε Ιίεεηδε. 

Μεαηδ (Ηε Ραιΐγ ίο \νΗοιη ίΗε Ιίεεηδε ίδ §Γ3ηίεά, ί.ε. ίΗε 

ΟοηίΓαείΟΓ. 
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Είοεηδβ 

Ραε1ί3§ε ΜηίεηηΙ 

Κηονν - Ηολυ 

λΥοΓίάη^ 0»γ 

Ρίΐτίγ 

ΡίΙΓίίεδ 

ΕίΤεείϊνε Ωαίε 
(ΕϋΟ 

Είίεοίϊνε Οαίε οί 
Ιηιρίειτιεηίαίΐοη 
Α^Γεειηεηί ογ 

ΕΟΟΑ 

Τε3ΙΏ οί ζ)υα1ίί}' 
Αδδυταηεε (Τ(}Α) 

ΟϋϋΙΑ 


Μεαηδ (Βε α^τεειτιεηί, ννΒεΓε (Βε ϋεεηδΟΓ εχίεηάε Ιο (Βε 
Είοεηδεε (Βε η§Β( Ιο ΒιΒΙά (Βε δυΒιηαηηεδ οί ίγρε 214 ΐη Οίεεοε 
ίθΓ 3 η εχοΐυδΐνε ιίδε Βγ (Βε Ηείΐεηίο Νβνγ, 35 Ι&ϊοΐ <1ο\νη ίη 
ΑιΤίεΙε 31. 

Μεαηδ (Βε Η3Γ(1\να!·ε αηϋ 5οί(\ναιε ΐηοΙικΒηβ (Βε Οη(α Ιο Βε 
ιΙεΙίνεΓείΙ, ηεεεΙεΒ Γογ Ιΐιε οοηδίπιοίΐοη οί ίΒε δυΒνηαπηεδ αί ίΒε 
ΟοιιίΓϋείϋΓ’χ ρΐ'οηιϊδοδ. 

Μεαηδ ίαοίυβί ΕηοννΙεϋ^ε 3Π(1 ίηίοπηαίΐοη οί ίεεΒηΐοαΙ η3(ιΐΓε ΐη 
οπ3ει· ίο εηδΒΙε ίΒε ϋεεηδεε ίο ιηαΕε ίυΐΐ ιίδε οί (Βε ϋαία. 

Μεαηδ αηγ ϋαγ οί ίΒε \νεεΕ. 

Μεαη$ αηγ εΐαγ οί (Βε ννεβΕ εχοερί δαίυκίαγ αη<3 δυικίαγ αη<ί 
εχείυίΐΐη^ ΡιιΒΙΐο Ηο1ΐι1αγ$ ΐη Οιεεεε. 

Μεαηδ εΐίΒεί' (Βε ΡυιεΒαδεί', ογ ίΒε (ΓοπΙγηοΙογ. 

Μεαηδ ΒοίΒ. (Βε Ριπ εΒαδΟΓ αηίΐ (Βε 0 ’οηΐΓαοίΟΓ 

Μεαηδ ίΒε οπ^ΐπα! ΕίίεεΙίνε ϋαίε οί (Βΐδ Οοηίΐ'αοί 35 δ(ΐρυ1α(ε<3 
(ΒεΓείο ΐη Αιΐΐοίε 32. ραΓαιραρΒ 1. 

Με 3 Π 5 (Βε Βαίε (Βαί (Βε Βηρίειηεηίαΐΐοη Α^ΓεειηεηΙ, ΐηίε^ι-αΐ ρ3Γί 
οί ννΒΐοΒ οοηδίΐίυίεδ (Βε ΟοήίιχοΕ δΒαΙΙ Βεοοιτιε είίεο(ΐνε α$ ρβΓ 
οίαυδε 7 οί $εο(ΐοη Ρ (Βεί'εοί. 


Μεαηδ (Βε ΡαιτΒαδεΓδ αυίΒοπδοΒ Γερνεδεηίαίΐνεδ ίο ρειίοπτι (Βε 
ΟονεπΊΐτιεηίαΙ ζ)ιΐ3Ηίγ ΑδδυΓαηοε (εαΐΐεοί ΒεΓεΐηαίίεΓ Τζ)Α ογ 
Ι ηδρεοίοΐ'5). 

Μεαηδ (Βε ΜΐηΐδίΓγ οίΝαίΐοηαΙ ϋείεηοε / ΟεηεΓαΙ Οΐι-εείοΐ'3(ε οί 
ϋείεηεε ΙηνεδίιηεηΙδ αηΒ Απηαιηεηΐδ. 
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ΑΚΤΚΧΕ 2 

ΟΒ^ΟΓ ΟΡ ΤΗΕ ΟΌΝΤΚΑΟΤ 

1 ΤΗε ΟοηίΓηείΟΓ 1 ΐ 35 ίΗε ονεΓαΙΙ ηΐ 3 η 3 §εηιεηί αηά εχεευΐίοη οί ίΗε ΡΓθ]εεί 35 ίη 
8 εί 3 ΐ 1 δρεοίίίεΗ ίη ίΗε (δοηίιαεί. 

2 ΤΙιε ΟοηΙΐ'ηοίοΐ' αεεερίδ Ιο ρτοευιε αηιΙ ϋεΐίνεΐ' Ιίιε δυΒιηΗπηε 1 ίη Κίεΐ, 
Οειτηαηγ αηΒ ίο ΒιηΙΒ, εςυίρ, εοιηρίείε αηϋ ίεδί ίΗε διώπιαπιιεδ 2, 3 απ<3 4 αηεΐ όεΐίνεΐ' 
[1ιε$ε 3υΒΐΌ3πηε3 ίη 81<:3ΐ·2ΐΌ3η£2 οη 3 1 ιιπι Κεν Β;ΐ 3 ί$, ννΗεΓεαδ ίΗε ΡαΓθ 1 ΐ 3 $εΐ' οπ 3 εΐ 5 
3 η 8 υη< 1 ειΐ 3 ΐ<ε 3 ίο 3 οεερί ίΗε όείίνειγ οί (Ηεδε δυΒιηαπηεδ 5 υΒ)εεί ίο αηΗ ίη 
3 εεοΓίΐ 3 ηοε \νίί1ι ίΗε ΟοηίΓβεί από ίί 3 Αηηεχεδ. 

3. ΤΙιε ΟοηΐΓβείΟΓ δΐιβΐ) Βε ίΗε ριονκΙεν οί ίΗε οοηίΐ'3θίυ3ΐ ^υηΐΉηίεεδ 3ηά 
νναιταηίίεδ ίο ίΗε ΡυΓεΗ 35 εΐ' 35 δίίρυΐαίεά ίη Ιΐιίδ (Γοηίι-ηεΙ. 

4 . Ε 3 οΗ δυΗιηηπηε ί$ ίο Ηε ΒεΙίνεΐ'εΟ ίηεΐυεϋηι»·. 

4 .1 ΤΗε δυΒηηαπηε ίίδείί \ν!ιίε!ι κΙιιιΙΙ Ιιανε ίΗε ΓοΙΙοννίη» ιηαίη οΗαι-αοίεπδίίοδ, 
33 ίη 4 εί 3 ίΙ ΗείϊηεεΙ ίη Αηηεχεδ Α ιιηϋ Β Ικτείο: 


- Ρεη^ΐΗ ονεΓαΙΙ 

- Εεη^ίΗ (ρρ) 

- Ιηηεν <3ί3ΌΊείεΓ οί ρι-ε$3ΐ»·ε Ηυΐΐ 

- Μεβη 8Γ3υ§Ηί (ενεη Εεεί) 

- Ηεί^Ηί 

- δυΓίδοε <1ί3ρΐ3θειηεηΙ 

- δυΗιη6Γ§ε(1 (ϋ$ρΐ3οειηεηί 


65.3 ιη 
64.0 ηι 
6.3 ιτι 
6.6 ιό 
13.0 ιό 
1688 ιό 3 
1858 ιό 3 


- ΡΟ ΐΌ0<3υ1ε$ 

- ΡΐΌρυΙδίοη ιόοΙογ ουίρηί 2 ί 150 τρηι 

- Οίε$ε1 §επ6Γ3ίθΓ 5εί$ 

- ΟεηβΓ3ίθΓ5 οιαίρυί <3υπη§ $ποι-!<ε1Ιίη£ αί 1800 τρητ. 

- Μ3ϊη Η3ίίεπ65 


2 χ 120Ε\ν 

3900 

2 

2 χ 970 Ε\ν 
2 χ 324 οε!1$ 


- ΟρείΌίίοη άερίΗ 

- Τε5ί ΟερίΗ 

- ΟοΙΙ^ρδε άερίΗ 


375 ιό 
425 ηι 
680 ιό 


- 5ηΗτηεΓ§ε(1 3ρεε4, Β3ίίβι-γ 

- 3ιιΒΐΏ6Γ£εε1 δρεε<5, Ρ€ 

- δηοΓΕε!1ϊη§ δρεεά 


21.0 Κΐδ 
6.5 Κίδ 
9.0 Κίδ 
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- δυΓίΕΟβ δρεεά, (Ιϊεδεί 


10.5 Κί5 

- 5ιΛτηεΓ§ε(1 ΟηιΪ3ίη§ Κ.3η§ε ν/ίίΐι ΒαίΙεΓγ 1 


390 ηηι 

- 3υ1?ηΐ6Γ§6(3 Οπηδίη^ Κ.&η§ε ννϊΐΗ ΡΟ ! 


1254 ηηι 

- ΤοΙεΙ 5υΙ)ΐτΐ6Γ§6(1 Οτηδίη^ Κ,Εη^ε 1 


! 644 η Γη 

- ΜΕΧπηυιη Οηιίδίη§ Κ.3π§ε (δηοΗίεΙΙϊη^ δρεεά 4 

Κ15). 2 3 4 

13200 ηιτι 

- Μ&χϊιηυιη <3ηπ$ίη£ Κ.ΕΠί'ε (δηοΛεΙΠη^ δρεεϋ 6 

Κί$). 2 

12800 ηηι 

- Μαχϊιηυητ Οιαΐδίηβ Καη^ε ($ηυι·(ίεΙ1ϊη^ δρεεϋ 8 

Κίδ). 2 

! 1750 ηηι 

- Μαχπηυιη Οηιίδπη» Καη^ε (δηοιίεΐΐίιΐΐ' δρεεϋ 9 

Κ15). 2 

10150 ηιη 

- ΟαΐΕΐίοη οί ιηίδδίοη 


50 

- ΤοιρεΟο ίιώε$ 


8 


4.2 ΑΠ ίΗε ηεοείδΕΓγ δυίΐχνΕΓε Γογ ίΙιε δγδίειηδ αικί Γιι·$ί ουΐίϊ( οί ίΗε 
διιβιτίΕπηε. 

4.3 ΤΓΣπηίπβ ίΐ5 ρεΓ Αιίϊοίεκ 18 αηίΐ 19. 

4.4 ΙΒ8 5γ5ΐεηι ε$ ρεί' Αιίίείε 19. 

4.5 δράκε ραιίδ. ίοοίδ α$ ρεί' ΑηίεΙε 19. 


1 Οπιίδίη^ Ρ.3η§ε (νίΐΗ οοηνεηΐίοηβ! ΗοίεΙ Ρθ3<1 οοηδίηηρίιοη: οί'50 1(\ν 5ΐώπιεΓ§ε<3 ρΐυδ 7 1(39 Γογ Ρυεί 

Οεΐΐ ορεΓ3ΐϊοη 311 313 5ρεε4 οΓ4 !<ΐχ 

3 Οηιίκίηβ Κ.3η§ε \νϊί1ι 5υΐ5πιεΓ§ε(1 $ρεε4 4 !α$ 3ηε) δηοΓΐ<ε!ίΐΊ£ χρεε(1$ οΓ4,6,8,9 ΙίΙδ. ΟοηνεηίϊοηδΙ Ηοΐεΐ 
1.034 οοηδυηιρίίοπ: 55 1(39 5ΐιΒιηεΓ§ε(3, 130 1(9/ «ηθΓΐ(ε1ίη^ οοη5ΐ3η( 31 β! 1 5ρεε4. ΤΗε ΜΕχίπιυΓη 
Οηιίδίηβ Κ3Π£ε ΐηοίικίεδ 3 ίοΐ3ΐ δαβιτιεΓ^εά Οπαΐδίη^ Κ.3Π£ε ννίίΗ ΡΟ (Ρυεί ΟεΙΙ) ίη ιι1ΐΓ3 χίΐεηΐ τηοιίε 3( 

4 Ιζΐχ επ( 1 3 ΗοΙεΙ Ρθ3<1 οΓ57 1(39. 
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ΑΚΤΗ2ΕΕ 3 

ΟΒΕΙΟΑΤΙΟΝ5 ΟΡ ΟΟΝΤΚΛΟΤΟΚ 

Ιη 3 θοθΓά 3 ηοε ν/ϊίΗ ί)ιε Ιείτηδ οί Ιΐιίδ ΟοηίΓΒΟΙ 35 ρεΓ ΑΠίοΙε 2, (Ιιε (2οηϊχ3θ(οι· βεεερίδ 
ίΐιε ονεΓαίΙ ιεδροηδίίπΐϊίγ: 

Τυ ΐηιρίειηεηΐ Ιΐιε ηιαηα^εηιεηΐ ίΐηά Ιΐιε ριορει· εχεαιΐίυη οί ίΐιε ΡΐΌ]’εοί, 

- Το ρΐΌουι-ε αηά άεΐίνεν ϊη Κίεΐ, Οεπηΰπγ (Ιιε 5υ8ηΐ3πηε 1 ννΐιΐοΐι $!ια11 8ε 
είβδί^ηεϋ, Βιιί1(, εςυίρρεοΙ, οοιηρίβίεά αηά (εδίεεί Βγ Ιίιε Μαίη δυΒοοηίΓαείοΓ, 

Το ΒυίΙΒ, εςυίρ, οοιηρίείε, ίεδ( 3ΐκ1 ΒεΙίνεΓ ίΗε διώηιαπηεδ 2 λη<3 3 3η<3 4 οη α 
Τυιη Κβγ Βδδίδ, ίηοΐυϋίηί» Ιίιε ονεΓ3ΐ! ι-εδροηδίΒΠίΙγ ίοΐ' ίΐιε οοιηρίείε 
ίηίε£Γ3ΐ!θη ίηίο οηιΐ ρειΤοπηαηοε οί ίΐιε (ΓοιηΒηί δγδίειη, 

- ΤΙιε δυβιηαπηεδ 2, 3 3η4 4, ΒυϋΙ, εςυίρρεϋ, οοιηρίείεεί, ίεδίεεί αηίΐ ίΙεΗνεκεά Βγ 
[Ιιε Οοηίΐ'βοίΟΓ ίη αοοοί'άαποε ννίίΐι ίΙιε ίεπηδ οί (Ιιε ΟοηίΓαοί Ιο αοΙιίενε (Ιιε 
ρειΤοπηαηοε ρΐ'ονκίεοί ίοι· ίη Αηηοχ Β Ιιαεοί. 
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ΑΚΤΙΟΕΕ 4 

δΡΕΟΙΕΙΟΑΤΙΟΝδ, δΤΑΝϋΑΚΟδ ΑΝϋ ΚϋΕΕδ 

ί. ΤΗε ΟοηίΓ3ο(θΓ ννίΐΐ ρεΓίοπη ίΗε ο5)εεί οί ίΗε ΟοηίΓαεί αε ρεΓ Αιΐίείε 2 ΐη 
3000Γ(1αηεε ννίίΗ ίΗε δρεοίίιεαίίοηδ αη<} ηιίεδ ηιεηΐϊοηεί) Ηεΐ'είηαίίβΓ: 

I. I Τεεΐτηιοίΐΐ δρεοίΓιεαύίοη 35 ρεί' Αηηεχ Α 

1.2 υιι 1 ε 53 οίΗερννίδε δίαίεό ίη ίΗε ΟοηίΓαεΙ ογ ΐη Αηηεχ Α, ίΗε 8 εδϊ^η αικί 
ίΗε οοηδίΓυείΐοη οί ίΗε δυΗιηαπηεδ ννίΐΐ 5ε 533 εά υροη ίΗε ΒυίΜίη§ ΡηΙεδ αηϋ 
Ρε^υΙαίίοηδ οί ίΗε Οεπηβη Νβνγ (ΟΝ) ίοΓ ίΗε οοηδίιυοίϊοη οί \ν<ΐΓ5ΐ-ιίρ$ (Βν, 
Βαυνονδοΐιπίΐ) αηΗ ίΗε ϋείεηδε Μαίεηαΐ δίαηάαιχίδ οίΐΗε Οειτηαη Νανγ (νθ. 
νει-ίεί(ϋ§υη^ 5 -ΟεΓ 3 ε(ε™ Νοπηεη) 33 ίαΓ 33 ίΗεεε αιβ αρρΙίεαΗΙε ίο ίΗε 
εοηδίΐ'υείΐοη οί δυΗιηαήηεδ 33 ρει· 1998, 35 \νε11 35 ίο ναπαίίοηδ ίΗει-είο 
αρρίΌνεί! ίοΐ'δυΗιηαπηεδ 5γ ίΗε Οεητΐ 3 η Μίηΐ3ΐΓγ οίϋείεηδε, αΐΐ οί ννΙιίοΗ ν,ΑΙΙ 
5ε Ιαίεΐ 8 ο\νη ννίίΗίη οηε (1) ιηοηίΐι αίίει - ΕΟΟ ίιι 3 3 εραΐ' 3 ίε Πδί αικί ννΗίεΠ \νϊ 11 
ίοπη αη ίηίε^ιαΙ ροΐ'ί οί αικί 5ε αρρΙίεοΙ 33 ρεί’ Αηηεχ Α. 

1.3 ΡίΐΓίΙιεπηοιε Μ1Ε αηχΙ / ογ ΝΑΤΟ 8ίαη4ακ1$ (ε.£. 8 ΤΑΝΑΟ)·\νί!1 5ε 
3 ρρ 1 ϊε 8 35 ρεί’ Αηηεχ Α. 

1.4 Οεπτιαη Ιηόυδίπαΐ δίαηοΙαΓίΙ (ϋΙΝ, ϋευίδοΐιε Ιικίυδίπεηοητι) ννίΐΐ 5ε 
αρρίίεεί ννΙιεΓε νθ-δΐ 3 ΐκΐ 3 Γ (]5 3 Γε ηοί ανείΐαδίε. 

2. Τ5ε ΡυΓε1ΐ3$εΓ ιτιαγ ιεςυεδί ΒλΥΒ ίο τενιε\ν ίη 3θεοΓ(1αηεε \νίίΗ Ιίιε Ρει&ΙίΙγ 
Αεδυιαποε ρΓονίδίοηδ οί ί5ί$ ΟοηίΓβεί ίΗε <3ε5ί§η οί ίΗε δυΗιηαπηεδ α$ ρ3Γΐ οί ίΗε 
ριοοεί1υΓ65 ίηεΐυάεϋ ίη Αηίείε 13 αηά ίΗε ΟοηίΓβείΟΓ $Ηα11 αοοερί ίΗε ίιικίίη^δ αηά 
ι-εδυΐίδ οί 5αο1ι Γενίενκ διώιηβπηεδ 2, 3 απΗ 4 δΗαΙΙ 5ε 5υί1ί ίη αεοοηίαηεε ννίΐΗ ίΗε 
Αηηεχε$ Α αηεΐ Β. 

3. ΤΗε ΟοηίΓβοίον δΗαΙΙ ρνονίάε ίο ίΗε ΡιίΓοΗαδεΓ ίΗε όοοιηηεηίδ ιηεηίίοηείΐ ίη ίΗε 
35 ονε ρ 3 Γ 3 §Γ 3 ρΗ$ 1.2, 1.3, 3 η 8 1.4 ίη Εη^ΙίδΗ ΐ 3 η§υ&£ε ίο ίΗε εχίεηί ανΕίΙαΗΙε αί ίΗε 
Μαίη 8 υ 5 εοηίΓ 3 θίθΓ, οίΗείΛνίδε Ηε δΐιαϋ 333 ί 5 ΐ ίΗε ΡαΓοΗαδεΓ ίο αοςαΪΓε ίΗε 53 ΐηε. 
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ΑΚΤΙ(ΧΕ 5 

(ΓΟΝΊΓΚΑΟΤ ΡΙί^Ε, ΡΚΙΟΕ ΕδΟΑΕΑΤΙΟΝ 

1. ΤΙιε ΟοηίΓ2θΙθΓ $Η3ΐ1 ίυΙΓιΙΙ ίΗε οβ)εοί οί ίΚε ΟοηίΓ3εί 25 ρεΓ ΑιΤϊοΙε 2, αί ρηοεδ 
2 π< 3 οοηάΐΐίοηδ 0εί3ί1ε(1 ΙιειείηβίίεΓ. 

2. ΤΙιε Τοίαΐ Βαδίε (ΤοηίΓαοί Ρποε οί ίΐιε ΟοηίΓαοί ίηοΐυϋίιι^, Ιΐιε ρποο‘5 Γογ 
διιΗιηηπηε 4, ΐΗε ίοιιι- (4) ΙΝΟΑ δγκίειηδ αη<3 ίΐιε ρποε βδοαίηίϊοηδ Γογ ίΗε ροτκχΙ υρ Ιο 
δερίειηΕεί' 2009 αΓηουηίδ ίο: 

Εογο5 1.854.000.000 

(ίη ννοκίδ: οηε βίϋίοη εί§1ιί ΙιυηόΓεΓΐ Γιίίγ Γοιιγ ηιίΙΗοη ). 

3. Ρογ ριίφΟδεδ οί' ΕείίεΓδ οΓ Ουαί'βηίεε (25 ρει- ΑΛίοΙε 7 οί ίΐιΐδ Οοηίπιοί), 
ΙηδυΓαηοε (38 ρεΓ Αιΐίοίε 9 οί' ΙΙιϊβ ΟοηίΓ 2 θί) 3η4 οΠίςυκΐ3ίε<3 άαιη3§ε5 (35 ρεΓ Αιΐίοίε 
25 οΓίΗίδ ΟοηίΓ 3 θί) ίΗε ρποβδ Γογ εαοΐι δυΕιηαπηε αιε ίοιτηυΐ3ίε<.1 25 ίοΙΙοννδ: 

3.1 δυΗιηηπηε 1: 

Ευ ιό5 330.346.394 

(ϊη χνοιχίδ: ΐΗιοε Γιυη^ΓοεΙ ίΗίιΙγ ιηίΙΙίοη ΐΗιεε Ιηιηοΐιείΐ Γοιίγ 5Ϊχ 

11ιοο53ηίΙ ΐΗι-εε Γιυηώ-εοί ηίηείγ Γοογ) 


3.2 8υβηΐ3πηε 2: 

ΕυΐΌ5 377.690.149 

(ίη ννοι-ίΐδ: ίΓιτεε ΙιυηΟΓεΟ δενεηίγ δενεη ιηίΙΙίοη 5ΐχ Γιυηώ·είΙ ηίηείγ 

ΐΗου53Π(3 οηε ΗυηάΓείΙ ίοιΤγ ηίηε) 


3.3 δυΗηιαπηε 3: 

Εογο5 375.775.809 

(ίη \νοπ3$: Ιίττεε ΕυηάΓεά δενεηίγ Γίνε ιτιίΐΐίοη $ενεη Ηοη<3Γε<3 

δενεηίγ ίϊνε ί1ιου53Π(1 εί§1ιΐ ΗοπάτεΟ ηίηε) 
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3.4 8ιι6πΐ3πηε4: 

Ε\ιγ05 342.699.059 

(ίη \νοΓ(ΐ 5 : ίΗΓεε ΗυηόΓεά ίοΓίγ ί\νο ιηΐΐΐίοη 5Ϊχ 1ιυικΐΓβ<3 ηίηείγ ηίηε 

11ιου53ηό ίΐήγ ηίηβ) 

(ϋΠ {|ΐ 0 εΒονε ριίοεδ ειε ννϊίΐιουί ίΒε ΓβΙεηίΐοη ίεε οί 6.397%) 

4. ΤΒε Τοί 3 ΐ Βεδίο ΟοηΐΓ&οί Ρποε 35 ρεΓ ρεαα^ΓβρΙι 2 ε 6 ονε, άοεδ ηοί εδρεοΐαΐΐγ 
ίηεΐαάε ίΒε ρποεδ ίοΐ’ ίΐιε ίοΐΐοννΐηβ ϊίεηΐδ, ννΒίοΙι 3 Γ 6 ηοί ίο 6 ε όεΙίνοΓεοΙ 6 γ ίΒε 
ΟοηΐΓβεΙΟΓ υηοΐεΐ' ΐΗϊδ ΟοηίΓίοΙ: 

- 311 Οονεπιιηεηί ΡυηιίδΒεοΙ ΜαίεπεΙ, Οονεπιιηεηί ΡυηιϊδΒεϋ ΙηίοπηεΙίοη αιΐίΐ 
δεη'ϊοεδ 35 ρβΓ Αιΐίοίε 21 3 ηά Αηηεχ Ο οί ίΐιίδ ΟοηίΓβοί, 

- ηανβΙ δΒΐρδ, ειι-οπιίΐ, Ιιείΐοορίεΐδ &η<3 ί 3 Γ£ε(δ ννίοίεΐι ηιαγ 6 ε ηεοεδδαΓγ ίοΐ' ίΐιε 
εχεοαίίοη οί Ιΐιε ΗΑΤδ εηά 5ΑΤδ ίΒαί τεςοΕε $αο 6 ανϋϊ1ίΐ6ι]ϊΙγ 3$ ρεί' ΑιϊίοΙε 14, 

- ΐοιρεϋοοδ/ηιϊδδϋεδ, ιηϊδδίΐε δϊιηυΐαίοι-, 63θΒ ννϊΐΐι αδδοοήιίεϋ οοηδυηιεΒΙεδ ίοι· ίΒε 
οχεουΐίοη οίΐΗε αοεερίαηεε ίε$ 1 δ εηΟ ίπαΐδ 35 ρεν ΑιϊίοΙε 14, 

- 1\ιεΙ, ΙυΒποαηίδ αικί οίΒει οοηδίηηεΒΙεδ (ίηοίικϋηβ £ 3 δεδ) ηεε8ε<1 Τογ ίΒε οχεουίίοη 
οί 5 ε 11 ϊπί> ίο ννοιΊί, ίεδίδ βηίΐ ίπείδ ίοΓ $υΒιη 3 πηεδ 2, 3 &η 6 4, 

- 3)1 οο$( τεΐ 3 ίε<ή ίο 3 ροδδίΒΙε ρΐΌ]εοί ίιηεποε. 

Τ 6 ε 36 ονε ίίειηδ ϊί $ο 3 £Γεεό ίο 6 ε ρΓονΐάεοΙ 6 γ ί 6 ε ΡιΐΓθΒ 3 δεΓ δΒεΙΙ 6 ε ρΐΌνί8ε<3 ίιεε οί 
ο 1 ΐ 3 Γ£ε, οίΐιεηνϊδε ιεΐεΐοό οοδί δΒβΠ 6 ε 6 οιηε 6 γ ίΐιε ΡυΓοΒεδετ-, 

5. ΤΒε δυρρίίεδ εηίΐ δεί'νΐοεδ ίο 6 ε άεΐίνενεά / ιεικΙεΓεοΙ ίθΓ ί 6 ε ρποεδ 35 ρεΓ ί 6 ίδ 
Αιΐίοίε 5 3 ΐ·ε ίιεε ίίοιτι εηγ βηουηιΒΓεηοε, (1ε6ί, δειζιίΓΟ, είίεοΒηιεηί, ιηοι-ί£ 3 § 6 , ίϊεβ 
ίίοιτι 311 γ 1 ε” 3 ΐ (Ιείεοί αηοΐ ίΗίπΙ-ρβΓίγ οΐείηΐδ. 

6 . Τ 6 ε Τοίεΐ Ββδίο ΟοηίΓβοί Ρποε άοεδ ηοί ίηοΐυάε ίΐιε Γείεηίΐοη ίεε ν/ΒίοΒ 
ρΓεεεηίΙγ 3 Γηοιιηίδ ίο 6,397% 3ΐκ1 δΚ^ΙΙ 6 ε εάάεά ίο εΐΐ ϊηνοίοεδ ίο 6 ε ίδδυεά ίο ί 6 ε 
Ρυι-οΒεδεπ ΡυιΐΗεπποΓε ίΐιε ρ 3 γηιεηί 5 ίο 6 ε ηαεάε 6 γ 16ε ΡυτοΗεδει- δΒαΙΙ ηοί 6 ε δυ 6 ]εοί 
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ίο 3η γ ίηεοτηε ί3χ \νίίΗ8ο1ο1ίη§5 3η<3 εδρεείΕΐΙγ ίΗοδε ρΓονίΟεό ίοΓ ίη ΕΓίίοίε 55 Ε3\ν 
2238/1994 35 ειπτβηίΐγ ίη ίοΓεε. 

7. 53νο ίοΓ 35 ρΓονίάεά ίη ίΐιε 35ονε ρ3Γ3§τ3ρ1ι 6 οί Ιίιίδ Αιΐίείε 5, ίΐιβ 
ΟοηίΓ3θίθΓ 5 Ι 13 ΙΙ ρ3γ 3ηγ 3ηά 311 ρΓεδεηί 3Π(1 ίυίιίΓε ίαχεδ, ίεε$, <1ιιε5 άυίίεδ είε. ΙενίεοΙ 
ίη Οι-εεεε οη ί!ιε 1)3515 οί, ογ ίη εοηηεείίοη \νίί1ι, (Ηε ρΓεδεηί Οοηίΐ'αεί. 

8. Οοικίίίίοηαΐ οη (Ηε Οΐ’εεΗ ογ8ογ ίο 5ε (Ηε ίΪΓδί οηε Γογ ίΐιε ίγρε Ηϋ\ν ο1α55 
214 3υ5ηΐ3πηε, ίΗε ΟοηΐΓ3είθΓ 5 Ηε 11 ρΓοειίΓε ί1ΐ3ί (Ηε Μ3ίη διιβεοηΐΓβείΟΓ 5Ι13ΙΙ ρ3γ ίο 
ίΗε ΡυΓθ1ΐ356Γ αη 3ΐηουηί οί ΕιιΐΌδ 1.533.900 (οηε ιηϋΐίοη ίινε Ηιιηώ-εά ίΗίΠγ (ΙίΓεε 
(Ηου53η<1 ηίηε ΗυηϋΓεά) 35 "Κ,ογΕίίίεδ" ίίοιη ίΗε εΙενεηίΗ ί8εηίίθ3ΐ ίγρε Ηϋ\ν εΐαδδ 
214 δυΗιηαηηε οκίενεε! χνίίΗίη 3 ίππε ίταιηε οί δίχ (6) γε3Γ5 3ίΐεΐ' Είίεοίίνε ϋαίε οί ίΗε 
ΟοηίΓΕΟί (ΕΟ(3). δυείι δυηι δΐιαίΐ 8ε ραγαΗΙε ίοΓ ε3θ1ι δυείι 5υ8ιτΐ3πηε ίνοιη ίΗε 
εΙενεηίΗ, ιεδρεείίνεΐγ Οηε ίο ίΗε ΡυιεΙίΕδει·, υροη ϋιΐΐ ιεοείρί 5γ ίΗε Μαίη 
δυΟεοηίΐ'αείΟΓ οί ίυΐΐ ρυγιηεηί (ΗεΓείοΓε. 
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ΑΚΤΙίΧΕ 6 

ΤΕΚΜδ ΑΝϋ ΜΕΤΗΟΟ ΟΡ ΡΑΥΜΕΝΤ 

]. ΡβγπιεηΙ οί Ιΐι© Τοίαΐ Ββδίο ΟοηΙπιοί Ρηοε 35 ρβΓ ΑγΕοΙο 5, Εγ ΙΗε Ραι-οΗαδεΓ Ιο 
Ιΐιε ΟοηίιαείοΓ ίθΓ ίΗε Ιίηιε ρεποΕδ ΕείοΓε 3ΐκ1 &ΑεΓ ΙΗε ΕϋΟΑ ίδ <3εί3Ϊ1ε(3ΗεΓείη3ίίει\ 

2. ΡΑΥΜΕΝΤ 5ΕΉΕΡΕΕΕ 

2.1 Ρ3ΥΓηεηίδ ρπογ ίο ίΗε ΕΡΟΑ 

2.1.1. Α§ 3 ίηδί ΙΗε Τοίπΐ Β3δίο Οοηίιβοί Ριϊοε ρ3γ3Ε!ε υηΕοΓ 3Γίίο1ε 5.2 ΗοΓΟοί, 
Ιΐιε ΡϋΓε1ΐ356Γ 1ΐ35 είίεοΐεό ιιηΐίΐ ΙΗε ΕΟΟΑ ρ3γιτιεηΙδ 3ΐτιουηίίπ§ (ο: 

ευΒΟ 1.395.300.000 

(ίη ννοπίδ: οηε ΕίΙΙίοη ίΠι-εε ΗυηΟιεΟ ηίηε(γ ίίνε νηίΐΐΐοη (ΙίΓεε ΗυηΟι-είΙ 

ίΗουδαΐκΙ - “ΙΗε ρι-ε-ΕϋΟΑ ρδγηηεηΐδ") 

2.1.2 ΤΗε ρΐ'ε-ΕΟΟΑ ραγιηεηΐδ ίηοίικίε αη αιπουηί οίΈΙΙΡΟ 254.700.000 (Ιννο 
ΗυηώεΟ 3 ικ 3 ίίίΐγ ίοιιΐ' ιηϋΐϊοη δενεη Ηυικίιείΐ ίΗοιίδβικΙ) ΓερΓ05εηΙίη§ ρβγηιεηΐδ 
ννΐιϊοΐι ννεΐ'ε οπ§ίηαΙΙγ είίεοΐεΟ Ηγ ΙΗε ΡυιοΠα$εΓ υικΙεΓ ίΗε Οοηίιαοί 021Β/02 
εηίεΓεοΙ ίηίο Ηείννεεη ίΗε Ρυιοΐιαδεν αικί ίΗε (3οηΙιαοίθΓ. ΤΙιε Ραιΐίεδ ΗενοΗγ 
εχρί’εδδΐγ 3 §Γεε ίΗαί ίΗε βΕονε ρ 3 γιηεηίδ οί 3 Ιοί 3 ΐ βιώορπΙ οί ΕυΡΟ 
254.700.000 (Ιννο Ηιιηώ-ε(1 3 η <3 ίιίίγ ίοιίΓ ιτιίΐΐΐοη $ενεη ΗαηίίΓεΕ ίΗοιΐ 53 η< 1 ) 
δ 1 ΐ 3 ΐ 1 Εε ει 11 οο 3 ί©ε 1 Ιο ίΗε ρ 3 γηιεηί οΗ 1 ί§ 3 ίίοηδ οί ίΗε Ρυι-οΗ 3 δεΓ 3 Πδίη§ υηΕβΓ 
ίΐιϊδ ΟοηΐΓ 3 οί ίοΐ" ίΗε ριίΓροδβ οί ίιτενοοβΗΙε δεί-οίί 3 η <3 ( 3 ίδθΗ 3 Γ§ε οί ρ 3 γηιεηί 
οΗ 1 ί§ 3 ΐίοηδ οί εςυβί βιτιουηί οί ίΗε Ριιπ:Η 35 εΓ ννίτίεΐα 1 τη< 4 Ηεοοιτιε Ευε 3 ηΕ 
ρογβΕΙε ρποΓ Ιο ΕΟΟΑ. Το ίΗίδ είίεοί ίΗε ΟοπΙγ3οΙογ ννίΐΐ ϊδδυε ίΗε ΟΓεΕίί ηοΐεδ 
3 ηό ίηνοΐοεδ ΓεςυίΓείΙ ίη οιχΙογ Ιο Γείΐεοί ίΗε βΕονε 3 π- 3 η§ει·ηεηΙ- 33 ΪΕ οι-εΕίί 
ηοίεδ 3 η 8 ίηνοΐοεδ \νΐ11 Εε ι-εοο§ηϊζε<3 ίθΓ (3Χ 3 η <1 3 θοουηίίη§ ρυιροδεδ ννίίΗίη 
ίΗε ΟοηίΓβοίΟΓ'δ 3 θοοιιηΐίη§ γε3Γ εη(3ίη§οη 30.09.2010. 

2.1.3 ΤΙιε Ρ 3 Γΐϊεδ εχρίίείίΐγ 3ί3ίε 3ηΕ Γεοο§ηίδε ίΗβί ΐΕε 3Εονε ρΓεΈϋΟΑ 
ρπγιτιεηΐδ, 30ίνΐ3ΐ1γ Γη3(1ε οηΕεΓ ΐΕίδ ΟοηίΓ3θί, Ε3νε Εεεη οίίεοίεΕ ίοο ν3ΐί(3 3Π(1 
§οο(3 τε 3 δοη 3 ηά ίη 3 εεοΓ(ΐ 3 ηοε \νίΐΗ Λε ρΓονίδίοηδ οί ίΗίδ ΟοηΐΓ3εί 35 ίη ίοΓοε 
3 ί ίΗε Είπε οί ε 3 θΗ δυοΕ ρ3γιτιεηΐ· ΤΗε ρΓε-ΕΡΟΑ ρ3γτηεηΐδ Γετη3ίη ίη 311 
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Γ€ 5 ρβοί 5 ΐπ-ενοϋίώΐγ Είη<3ίη§ 3ηά νβϋά 3.5 Γη&άε Γογ ίΗε ρυΓρο5εδ οΓ ίΗϊδ 
Οοη(Γ 3 θί 3η <3 ϊη <3Ϊ5εΗ2Γ§ε οί Λε ο^ΐϊ^βίίοηδ οΓ ΐΗε ΡιΐΓθ1ΐ2$εΓ αηύεΓ αιΐίοίε 5.2. 
ΗεΓεοΓ. 

2.2. ΡΕνιτιεηΐ αροη ΕΡ ΟΑ 
ΤΕε αιηουηΐ οΓ: 

ΕΙΙΚΟ 103.000.000 

(ίπ \νοΓ(1δ: οηε ΙιαπάΓεΟ {Ιπεε ηιίΙΙιοη) 

5 Ι 13 ΙΙ Εε ρπίοΐ υροη ίΗε ΕΟΟΑ (ΙΗε ΈΡΟΑ ρίίγιηεηΐ”). 

2.3. Ρανιηεηί£ 3ίΐεΐ' (Ηο ΕΡΟΑ 

ΤΕε Γειτΐ 3 ίηίη§ Εαΐ 3 ηοε οΓ {Εε ΤοΙαΙ Βαδίε (Γοηίναεί ρποε δΐιαίΐ Εε ρβίΟ 35 
Γο11ο\νδ (ΐΕε “ροδί-ΕΟΟΑ ρ2γιηεηΐ5 ): 

2.3.1 ΕυϊΙ012.750.000,00 

(ϊη \νοπ3$: (\νε!νε πτίΠίοη δενεη ΕυικΙτεΟ Γιίΐγ ΐΕουχαηΟ) 

5 1ι3! 1 Εε ρ3Ϊά οη 15 ΡεΕηιαΓγ 2011. 

2.3.2 ΕΌΚΟ 12.750.000,00 

(ϊη ννοπίδ: ί\νε1νε ιηϊΐΐϊοη δενεη ΕυηΟΓεΕ Γιΐϊγ ίΕου$3η<1) 

5ΐΐ3ΐ1 Εε ρ3ί0 οη 15 Μ3γ 2011. 

2.3.3 ΕυΚΟ 12.750.000,00 

(ίη \νοπ35: ίννεΐνβ ιηϊΙΙίοη δενεη ΕυηΟΓεά Γιίΐγ ΐΕου53ηά) 

5 Ε 3 ΙΙ Εε ραΐά οη 15 Αυ^ιΐδΙ 2011. 

2.3.4 ΕυΚ.012.750.000,00 

(ϊη \νοπ3.3: ΐν/εΐνε ιηίΙΗοη 5 ενεη ΕιιηΕΓβΕ Γιήγ ίΕουεαηά) 


$Ε3ΐ1 Εε ρ3Ϊ(1 οη 15 ΝονειτιΕεΓ 2011. 
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2.3.5 ΕυΚΟ 10.500.000,00 

(ϊη \νοπΐ8: ίεη Γηίΐΐίοη Γίνε ΙιιιηάΓβά ΐ6ου53ΐΐ(1) 
$1ΐ3ΐ1 6ε ρ3ΐά οη 15 Ρε6ηΐ3Γγ 2012. 

2.3.6 ΕυΚΟ 10.500.000,00 

(ϊη ννοιχίδ: ίεη ιηϋΐϊοη Ονο Ιιυηώχχ! ίΗου^αικΙ) 
δΐιαίΐ 6ε ρ3Ϊ0 οη 15 Μ3γ 2012. 

2.3.7 ΕυΚΟ 10.500.000,00 

{ίη ννοιχίδ: ίεη ηηϊΙΙϊοη Ονε ΙιυηίίΓεΟ ίΐιοιίδαηιΐ) 
5 Ι 13 ΙΙ 6ε ραίΟ οη 15 Αυ§υ5ί 2012. 

2.3.8 ΕυΚΟ 10.500.000,00 

(ίη ννοιτΕ: ίεη ιηΠΙΐοη Γίνε Ιιυηώ'εΟ Ιΐΐοϋδαικί) 
δΐιαΐ! 6ε ρηϊΟ οη 15 Νονεητώετ 2012. 

2.3.9 ΕυΚ02.000.000,00 

(ίη \νοπ3$: ί\νο ιηίΐΐϊοη ) 
δΐιηΐΐ 6ε ρπίίΐ οη 15 Ρε6ηΐ3Γγ 2013. 

2.3.10 ΕυΚΟ 2.000.000,00 

(ίη ννοιχίδ: ί\νο ιτιίΙΙίοη) 

5 Ι 13 ΙΙ 6ε ρ3ΐ(1 οη 15 Μ3γ 2013. 

2 . 3.11 ευκο 2 . 000 . 000,00 

(ίη \νοκί$: ί\νο ιηϊΐΐϊοη ) 

§6311 6ε ρ 2 ΐά οη 15 Αυ§ιΐ5ϋ 2013. 


2.3.12 ΕυΚΟ 


2 . 000 . 000,00 
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(ίη \νοτ<3δ: ί\νο τηίΐΐίοη) 
εΗαΙΙ 1)6 ραίθ οη 15 ΝονετηΗετ 2013. 

3. Ιί ΐ5 εχρτεδδΐγ 3§Γ66<1 ίΗαί αΐΐ ροδί ΕΟΟΑ ρδγιηβηίε δΗβΙ! Ηε είίεοίετί 3ί ΐΗε 
όαίεε τηεηίίοηεΗ ϊη ίΗε αΗονε ρατα^ταρΗδ 2.3.1 - 2.3.12 \νΗίο1ι εοηδίίΐυίε Ηυε ραγιηεηί 
τΐαίεδ ίη ίΗε τηεαηίη^ οίατίίείε 341 οί ΟτεεΗ Οίνϋ Οχίε. ΤΗίιΙγ (30) Ηαγδ ίη αάναηεε 
οί εαεΗ ραγιηεηί (Ιαίε ιηεηίίοηεύ ίη ίΗε ραια^ι*αρ1ΐ5 2.3.1 - 2.3.12 ίΗε (Γοηίταείοτ δΗαΙί 
ΗαηΟ ονετ ίο ίΗε ΡυτεΗαδετ αΙΙ ηεεεδδατγ Ηοευιηεηίδ ίοτεδεεη ίοτ ίΗε ρ3γιτΐ6ηί. 
Ραγιηεηίδ δΗαΙΙ Ηε εοηδίάετεΗ ε$ ρετίοιτηετί οη ίΗε άαίε \νΗεη ίΗε ατηουηίδ 3Γ6 τεεείνεό 
ίη ίυΙΙ 3Πί1 ίτεε 3ί ίΗε τεΐενβηί ΗαηΗ αοεουηίδ ηυιηΗετδ. 

4. Αηγ ρτίοε αφυδίιηεηί οη αεεουηί οί ηκχΐίίΐεαίίοηδ 38 ρετ Ατίίείε 22 δΗα!1 Ηε 
ραίΟ ίο ίΗε Οοηίταείοτ ογ ΟεΟυείίοηδ ίο Ηε ιηαΟε ίίοιπ ίυτίΗετ ραγιηεηίδ ίη ίανουτ οί 
ίΗε Ριιΐ'θΗα$εΓ (αδ ίΗε εα$ε ιηίβΗί Ηε) ίη αοεοΐ'Οαηεε ννίίΗ (Ηε Ιεηηδ αηΟ οοηΟίίίοηε οί 
ίΗε τεδρεείίνε ΑΜΕΝΟΜΕΝΤ 35 ιηυίυαΙΙγ α^νεεΟ υροη. 

5. ΤΗε ραγιηεηί οί ραια^ταρΗ 2.2 αικί αΜ ραγιηεηίδ οί ραταβταρΠ 2.3 οί ίΗίδ 
Ατίίείε δΗαΙί Ηε ιηαΟε Ηγ ίΗε ΡυτεΗαδετ α^αίηδί ρτεδεηίαίϊοη Ηγ ίΗε ΟοηΙιηοίοτ 
οί: 

- Οοηίταοίοτ'δ ραγηιεηί τεοείρί, 

- Οπ^ίηαΐ Οοιηηιετείαΐ ίηνοίεε ίδδυεΗ Ηγ (Ηε Οοηίτ3είοτ 

6.1 Α11 ραγιηεηίδ οί ίΗε ρτεδεηί Οοηίταεί δΗαΙί Ηε τηαάε Ηγ ίΗε ΡυτεΗαδετ ίο ίΗε 
Οοηίταείοτ ίο ίΗε Ογρτυδ ΒαηΗ (Εεοίοτοδ ΑΙεχαηΗταδ 170, ΑίΗεηδ) ίο ίΗε αεεουηί ηο. 
ΙΒΑΝ ΟΚ 9007305010000000005470952 οί ίΗε (Γοηίταείοτ ογ 3ηγ οίΐιβτ αεεουηί \νίίΗ 
α ΗαηΗ ορεταίίη§ ίη Ευιο-ζοηε 3Γ63 οίεαπηί' ίυηΟδ ίΗτου§Η ίΗε ΤΑΚΟΕΤ δγδίειη α$ 3ί 
Ητηε ηοίίίΐβεί 30 ϋαγδ ίη αείναηεε ίη \νπίίπ§ Ηγ ίΗε (Γοηίταείοτ ίο ίΗε ΡυτεΗαδετ. 

6.2 Αηγ ραγιηεηίδ ίη ίανουε οί ΙΗε ΡυτεΗαδετ δΗαΙί Ηε ιηαίΐε Ηγ ίΗε (Γοηίταείοτ (ο 

ίΗε αεεουηί Νο.οί ίΗε ΡυτεΗαδετ ννίίΗ ίΗε.Βαηΐί. 

7.1 Ιη 0356 αηγ ρ 3 γτηβηί ίο ίΗε Οοηίταεΐοτ ρτονί<3ε<3 ίοΓ αΗονε ίδ όείαγεά Ηγ τηοτε 
ίΗαη ίΗίιΙγ (30) Οαγδ αίΙεΓ ίΗε τεδρεείίνε <3υε ραγτηεηί όαίε &ηά δυεΠ δίίυαΐιοη οαηηοί 
Ηε ονετεοτηε ίη (Ιίδουδδίοηδ ίο Ηε Ηείά Ηεί\νεεη ίΗε Ρατίίεδ, ίΗεη ίΗε ΟοηΙταοίοτ δΗαΙΙ 
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Η 3 νε Αε η§Ηί ίο δυδρεηοΐ ϊίδ εοηΐΓβοίιι&Ι οΒ1ί§3ίίοη3 ϊη Γεερεεί οί ΟοηίΓ3είοι·’3 
3 θίίνίίΐθ 5 υηάεΓ Αίδ ΟοιιΙγ 30 (, ιιηίϊΐ δΐιοΗ <ΐ3ίε, \νΗεη Αε ρ3γιτΐ£η1($) 1ΐ3νε 5εεη 
είίεεΐϊνεΐγ ΓεοείνεΟ 1>γ Αε (3οηίΓ3θίθΓ. ΤΗε ΟοηίΓ3οίθΓ δΐιβίΐ Αεη 5ε εηίίίΐεοί ίο 3η 
εχίεηδϊοη οί Αε άεϋνεΓγ ρεποά(δ) 5γ οηε (1) ϋπγ Αγ ε3θΗ ϋβγ οί δυδρεηδϊοη. [ί Αε 
ΟοηίΓ 3 θίθΓ 50 (Ιεοϊόεδ ίο εχίεη<3 Αε άεϋνεΓγ ά3ίε(5) 3ηά ηοίίίϊοδ Αε ΡυΓε1ΐ3$εΓ 35 δυοΗ 
ννίΑϊη Αίιΐγ (30) ϋηγδ ίο11ο\νίη§ Αε νεδίβιΐ οί \νοΑ, Αεη Αε ίππε δοΗεΟυΙεδ δΐιαΐ! 5ε 
αΟ|ϋ3ίε(Ι αοοοιΑη^Ιγ. 

7.2 Ιπ 035ε 3ηγ ρβγιηεηΐ Ιο ίΗε Οοηίΐ'αοίΟΓ ρΐ'ονκίεο! ίοΐ' α5ονε Ϊ5 ΟεΙαγεΟ 5γ ιποκε 
ί1ΐ3ΐι (30) ϋπγδ 3ίί6Γ Αε τεδρεοίϊνε (Ιυε ρ3γνηεηί ()3ίε, ίΗε (ΤοηίΓ3θίθΓ 8 ΐΐ3ΐΙ 5ε εηΐΐίΙεΟ 
ίο τεοείνε ίΗε <ίυε βιηοιιηί \νΐΑ Οοίηυΐί ϊηίετεδί νιΉϊοΗ δΗαΙΙ 5ε οαίουΐαίεεί \νϊΑ Αε 
αρρϋεβΗΙε δίαίιιίΟΓγ Γ3ίε οί οΐείβυΐΐ ίηίεκεδί 35 αί αηγ ίππε ίπ ίοΓοε, 5(3Γΐίη£ ίΐΌηι (Ηε 
Οαγ ίο11ο\νίη£ Αε Ιηρδε οί (Ηε 35ονε ρεποΟ οί ΙΙιΐΓίγ (30) ϋαγδ ιιηίϊΐ ίιιΐΐ ραγηιεπί ΐδ 
τεοείνεοί 5γ ίΗε ΟοηίΓ3θίοι\ 
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ΑΚΤΚΧΕ 7 
ΟΙΙΑΚΑΝΤΕΕδ 

ί. ΤΚΑΝδΡΕΚ ΟΡ ΡΚΟΡΕΕΤΥ 

1.1 ΤΓ 3 Π 5 ί 6 Γ οί ριορειίγ οη ίΗε 5υ5Γη3πη63 υηάεΓ εοηδίηιοίίοη ί$ ίοΓβδεβη 
αικί ϊηίεικίεϋ ίο δεεικο ίΗε ΡυτεΙιαδΟΓ ίοΓ αΐΐ ραγηιεηίδ είίεοΐε<3 υηϋεΓ ίΗε 
Γοπίκηοί 35 ρεΓ ΑιΙϊεΙε 6 υηίίΐ ίΗε (ΙεΙινεΓγ οί εαείι 5υ5ιηαπηε. ΤΗε ΐΓαηδίεΐ' οί 
ριορειίγ οη ίΗε $υ5ιηαπηε3 υικίεΐ' εοηδίιυείίοη ίδ ΠενεΗγ 3£ΐ·εε<3 αηϋ δΗαΙΙ 8ε 
§Γ3<ία3ΐ1γ ρεΓίοπηεϋ αηϋ ριονεη 5γ α εεΓίίίίεαίε οί ρΓορειίγ ίη ίΗε ίοπηαί 35 
ρεν Αηηβχ Ο ί1ΐ3ί ν/ι 11 5ε ίδδυεοί 3ΐκ1 8εϋνει·ε(3 5γ ίΗε ΟοηίΓαεΙΟΓ ίο ίΗε 
ΡυΓθΗα$εΓ α§ ίοϋοννδ: 

1!ροη ΕϋΟΑ ίΗε 0'οηίΓαείθΓ δΗαΙΙ ίδδυε αη8 άεΙίνεΓ ίο ίΗε ΡιποΗαδει- ίΗε 53ΐ<ί 
εεΐ'ΙίίίεαΙε οοηί1πτιίη§ ίΗε ρεΓοεηί3§ε οί ρΓορειΤγ ΐΓαη$ίεπ·€ίί ίη εαείι οί ίΐιε 
3υ5ιηαηηεδ 2, 3 αικί 4 ιπκΙεΓ εοηδίΓυείίοη ίοΓ αΙΙ ραγιηεηίδ ιηαόε υρ ίο ΕϋΓΑ. 
Ρο1Ιο\νίη(5 ίΙιε ΕϋΟΑ, ίΗε δαίϋ εεΓίίίίεαίε οί ριορειίγ ίιαηδίεν \νϊ!Ι 5ε ϊδδΐιειί 
ννίίΐιΐη οηε ννεεΕ αίίει- ιεοείρί 5γ ίΗε ΟοηίΓαείΟΓ οί εαείι οί ίΗε ραγιηεηίδ οί 
ραπι&ιαρΗ 2.3 οί Αιΐΐείε 6 Ηειεοί. 

1.2 5ϋθ1ι ίΓαηδίεΓ οί ρπαρειΤγ δΐιαίΐ 5ε ίιεε αικί οΐβαη οί αηγ 1ίεπ5, εΐαίιηδ, 
ηιοιΐ§α§ε 5 ογ αηγ εηουιη5Γ3ηοε$ οη ίΗε οοηε$ροηεΙίη§ 3ιι5ιηαπηε αικί 311 οί ϊίδ 
εοιηροηεηίδ, \νΗίεΗ $Ηα11 5ε αΗδοΙυίεΙγ ίτεε οί αΐΐ Ηυπίεηε ίη ίΗε ηαίαΓε οί 
ίιηροιΐ ίβχεδ ογ οΗ3Γ§ε$ ϊιτιροδεθ 5γ ίΗε είίγ, ογ 5ί3ίε ογ οί ίΗε ροιΐ οί (ίεΙϊνεΓγ 
3η8 5 Η 3 ΙΙ 3ΐδο 5ε ίτεε ίτοιη 3ηγ δοοίαΐ δβουπίγ εηειιητώι-αηεεδ, οη δαίαπεε ογ 
χνα^εδ. 

1.3 ΊΓΙιε ΐΓαηδίεΓ οί ρΓορειίγ 1ΐ35 ηο ίηίΐυεηοε ννΙιαίεοενεΓ οη ίΗε ΟοηίΓαείοΓ' 
5 ο51ί§3ίίοηδ, εη§ 3 §εΓηεηίδ αηά ίΗε εοηδεςυεηεεδ ίΗεηεοί, ννΗίοΙι άεπνε Γγοιώ 
αΐΐ &ηά 3 ηγ οί ίΗε ίεηηε οί ίΗε (ΕοηίΓαεί. 

2. ΑΟνΑΝΟΕ ΡΑΥΜΕΝΤ ΟυΑΚΑΝΤΕΕδ. 

ΤΗε ΡιίΓοίιαδεΓ δίαίεδ αηά Γ600§ηΪ565 ΐΗαί 311 εοφΟΓαίε αθναηεε ραγιτιεηί 
§ιΐ 3 Γ 3 ηίεε 3 \νΗϊοΗ 3 Γε 5εί ουί ίη Αηηεχ Ρ οί ίΗίδ ΟοηίΓαοί αικί \νεΐ'ε §Γαηίεε1 
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ρποΓ Ιο ΕΟΟΑ, 3.Γ6 ηο ιηοΓβ νείίά 3ΐΐ(1 δΐιείΐ 5ε ΓείχίΓηειΙ ιιροη ΕϋΟΑ ίο ί5ε 
ρ3Γίγ ί1ΐ3ί 1ΐ35 133X16(1 63θΚ οί ΐΗεΐΏ. 

3. ΟΟΟΟ ΡΕΚΡΟΚ.ΜΑΝΟΕ ΟυΑΚΑΝΤΕΕ 

3.1 ΤΙιε ΡυΓθΙΐ336Γ 3ί3ίε3 3ΐι<1 τεοο^πίδεδ Ιΐΐ3ί 311 00Γρ0Γ3ίε £οο 8 εχεουΐϊοη 
αη(1 ρει-ίοππεπεε £ΐΐ3Γ3ηίεε3 ινίιίοΐι αιε 3βί ουί ϊη Αηιιεχ Ρ οί ίΐιίδ ΟοηίΓ3θί επί! 
\νεΐ'υ ι»ΓαηΙο<3 ρποΐ' ίο ΕϋΟΑ, αι*ο ηο ηιοιε ναϋϋ αιχΐ δΐιαίΐ 5ε Γείυπιεϋ ιιροη 
ΕϋΟΑ ίο ίΐιε ραιΐγ Ιΐΐ3ί Κ35 ί83υε<1 ε3ε1ι οί ίΐιειη. 

3.2 Α εοΓροΓ3ίε ΙείίεΓ οί £ΐΐ3Γ3ηίεε ίθΓ ίΙιε §οο8 ρειίοηηεηοε οί ίΙιε ίεηπδ 
οί ίίχε Οοηίιβεί, ί35υε<1 5γ ίΙιε Μ3Ϊη δυ5εοηΐΓ3θίθΓ ίη ίανοιίΓ Όί ίΐιε ΡιίΓοΙιαδεί' 
πηίΐ Γεριε5εηΙίη§ ίεη (10%) οί ίΐιε ριίεε οίίΐιε δυβιηαπηε 1 3$ ρει ραΐίΐίξΓαρΙο 
3.1 οί ίΐιε Αιΐίοΐβ 5 οί ίΐιϊδ (Γοηίιαοί δΐιεί! 5ε ίοιοναιχΙεΟ 5γ ίΐιε ΟοηΐΓ3είθΓ ίο ίΐιε 
ΡυιτΙκίδΟΓ ιιροη ΕΟΟΑ. 

3.3 ΤΙιε ΙείίεΓ οί ^υανβηίεε οί 35ονε ρ3Γ3§Γ3ρ1ι 3.2 δΐιοΐΐ 5ε αυίοιηαίϊοεΠγ 
Γείΐυοεϋ ίο 3η ηηιουηί Γεριεδεηίίηβ 10% (ίεη ρεί' αεηί) οί ίίδ οπ^ίηαΐ ναΐυε 33 
ρει ρ3Γ3”Γηρ1ι 3.2 35ονε οη ίΐιε οΙαγ οί ίΐιε εχρίΐ'ηίίοη οί ίΐιε νναπαηίγ ρεποι! οί 
ί!ιε 3ιι5ιηαπηε 1 35 5είϊηε(1 ίη ραι-α^ΓερΙι 1.1 οί Αιΐίοίε 17. Ιη 035β ίΗεΐ'ε ητε 
ρεικϋηι» ιναιταηϋγ εΐείηΐδ ιεΙοίεΟ ίο ΙΙιε διώηιαπηε 1 ίΙιε Ουαιαηίεε 3ΐΐ3ΐ1 ηοί 5ε 
τε(1υεε(1 υηΐϊΐ δυείι εΐβίιηδ Ιιενε 5βεη 5εΙί1ε(1. Τ5ε ΙείίεΓ οί §υ3Γ3πίεε δΐιαίΐ 5ε 
ιεΟυεεΟ ίο Ζ6Γ0, 5ΐΐ3ΐ1 εχρίιε αη<1 5ΐΐ3ΐ1 5ε Γείηπιεό ίο ίΐιε Μ3ίη δυΟεοηίηιείΟΓ 
ννίίΐιίη ίΐιίιΐγ (30) ϋεγε αίίεΓ Ιΐιε εχρΪΓείίοη οί 15ε ν/3ΐτ3ηίγ ρεπο<1 ίθΓ ί5ε 
διι5ιτ)3πηε 1. 

3.4 Α 00φ0Γ3ίε ΙείίεΓ οί £ΐΐ3Γ3ηίεε ίοΐ' ί5ε £00(1 ρεΓίοιτη3ηοε οί ίΐιε ίεπηδ 
οί ίΐιε ΟοηίΓδοί, ίδδυεά 5γ (Ιιε ΟοηίΓ3είοΐ' ίη ίενοιίΓ οί ίΐιε ΡιΐΓθ1ΐ35εΓ από 
ΓερΓε5εηίίη§ ίεη (10%) οί ίΙιε ρποε οί ί5ε 3υ5ηΐ3πηε 2 35 ρ3Γ3£Γ3ρ1ι 3.2 οί ΐΐιε 
Αι-ίίοΙε 5 οί ί1ιΪ5 <2οηίΓ3οί βΙιηΙΙ 5ε ίοιν/αιάοοί 5γ ίΙιε ΟοηίΓεείΟΓ ίο ίΙιε 
Ριιγο1ι356γ ίεη (10) ϋ3γ5 5είθΓε ί5ε 5ε1ίνει-γ οί 3υ5πΐ3πηε 2. 

3.5 Τ5ε ΙείίεΓ οί §χΐ3Γ3ηΐεε οί ε5ονε ρ3Γ3§Γ3ρ5 3.4 δΗεΙΙ 5ε 3ΐιίοηΐ3ίίο3]Ιγ 
Γβεϊαοεεί ίο 3η εηαοιιηί ΓερΓ65εηίίη§ 10% (ίεη ρεΓ εεηί) οί ίίδ οη£ίη2ΐ νείιιε 35 
ρβΓ ρ3Γ3§Γ3ρ5 3.4 35ονε οη ί5ε <3&γ οί ί5ε εχρΪΓείίοη οί ίΙιε ινβιτεηίγ ρεπο8 οί 
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ίΗε 8 υ 6 ιτΐ 3 ηηε 2 33 άείΐηεά ίη ρ 3 Γ 3 §Γ 3 ρΗ 1.2 οί Αιΐίείε 17.. Ιη 03$ε ίΗεΓε 3 Γβ 
ρεη<ϋη£ \ν 3 ΐταη 1 γ οΙηϊγπβ Γεΐ3ίε<3 ίο Ιΐιε 5υ6ιτΐ3πηε 2, ίΗε 0 υ 3 Γ 3 ηίεε $6311 ηοί 
6 ε ιεΟιιοεό υηίίΐ δυεΗ είπίπΐδ 1 ΐ 3 νε Ηεεη δείίΐεά. ΤΗε ΙείίεΓ οί §υ 3 Γ 3 ηίεε $6311 6 ε 
Γε<]αεε<3 Ιο ζεΐΌ, 5 Η 3 ΙΙ εχρίΓε ηηά $6311 6ε τείυπιεά ίο ί6ε ΟοηίΓ3θίθΓ \νίίΗίη 
ίΗίιΤγ (30) Οαγ$ 3 ίίεΓ ΙΗε εχρίΐΈίίοη οί ίΗε \ν 3 ΐτ 3 ηίγ ρεποΗ ίοΓ ίΐιε δυΗιτιηπηε 

2. Ιη εα$ε ίΗεΐ'ε ανε ρεπεΠηί* \ν3ΐτ3ηίγ εΐαίηπδ, ί 6 ε Ου3Γ3ηίεε δΗβΙΙ ηοί 6 ε 
πχΐυεεεί ίο ζέω αηιΐ ιοίυίηείΐ υηίίΐ 5 αεΗ εΐαίιηδ Ηανε 6 εεη δεΙίΙεΟ. 

3.6 Α οοψθΓ 3 ίε ΙείίβΓ οί §ιιαΓ 3 ηίεε ίοΐ’ ίΗε §οο 8 ρεΓίοπηηηεε οί ίΗε ίεπτίδ 
οί ίΗε Οοηίπιεί, ίδδυεεί 6 γ ίΗε ΟοηΙΐΒοίΟΓ ίη ίανουι* οί ίΗε ΡιίΓοΗαδεΓ 3 ηϋ 
ΓερΓε$εηίίη§ ίεη (10%) οί ίΗε ρπεε οί ίΗε 5 υ 6 ιτΐ 3 πηε 3 35 ρ 3 Γ 3 §πιρΗ 3.3 οί ίΗε 
ΑιΊίοΙε 5 οί ΐΗίδ Οοπίπαεί δΗαΙΙ 6 ε ίθΓ\ναιχΙε<:Ι 6 γ ίΗε ΟοηίΓαεΙοΐ' ίο ίΗε 
Ριποΐιαδει- Ιεη (10) 03γδ ΗείοΓε ίΗε ΗεΙίνεΓγ οίδυΗιηαπηε 3. 

3.7 ΤΗε ΙείίεΓ οί §υ 3 Γ 3 ηίεε οί αΗονε ρ3Γ3£ΐαρΗ 3.6 5 Π 3 ΙΙ 6ε 3υΙοιη;ιΙίθ3ΐ1γ 
ΓεΟιιοεΟ ίο αη αιηουηί ιεριεδεηίίη^ 10% (ίεη ρεΓ εεηί) οί ίίδ οπβίηηΙ νηΐυε 3δ 
ρετ ραΓ 3 ^Γ 3 ρΗ 3.6 αΗονε οη ίΗε Οαγ οί ίΗε εχρίταΐίοη οί ίΗε \ναιταηΐγ ρεί’ίοεί οί 
ίΗε 5ιι6ιη3πηε 3 3$ ΗείίηεΗ ίη ραι-ο^πιρΗ 1.2 οί ΑιΙίοΙε 17. Ιη εαδε ιΗογο 3Γε 
ρετκ,ΐίη^ νναιταηΐγ εΐ3ίιη$ Γθΐ3ΐε8 ίο ΙΗε δυΗιηαπηε 3, ίΗε ΟυαΓ3ηίεε δΙιαΙΙ ηοί 
6ε τεΟυοεΟ υηίίΐ $υεΠ εΐαίηΐδ Ηανε Ηεεη δβίίΙεΗ. ΤΗε ΙείίεΓ οί ^υαιεηίεε δΗηΙΙ 6ε 
ιεάυεεΟ ίο ζειο, 5 Η 3 ΙΙ εχρίΓε 3ηά δΗ3ΐ! 6ε ΓείυΓηεΗ ίο ίΗε ΟοηΐΓβείΟΓ χνίίΗϊη 
ίΗίιΐγ (30) ϋαγδ βΛεΐ' ίΗε εχρπ3ίίοη οί ίΗε \ν3ΐτ3ηίγ ρεποΗ Γογ ίΗε 5υ6ιη3πηε 

3. Ιη 03 δε ίΗεΓε 3Γβ ρεηί1ίη§ \ν3ΓΓ3ηίγ εΐ3ίηη$, ίΗε ΟυβΓηηίεε 5 Η 3 Ι] ηοί 6ε 
Γεάυοεό ίο ζεΐΌ 3πά Γείυπιεά υηίΐΐ δυεΗ οΐβίιτίδ Ηβνε Ηεεη δείίΙεΗ. 

3.8 Α οοιρθΓ 3 ίε ΙείίεΓ οί §υ3Γ3ηίεε Γογ ίΗε £008 ρεΓίοιτηηηεε οί ίΗε ίεηηδ 
οί ίΗε ΟοηίΓαοί, ίδδυεά 6γ ίΗε (3οηίΓ3θίθΓ ίη ί3νουι- οί ΙΗε ΡυΓοΗηδΟΓ αη<1 
ΓερΓεδεηίίηβ ίεη (10%) οί ίΗε ρπεε οί ίΗε 5υ6ηη3πηε 4 35 ρ3Γ38Γ3ρ1ι 3.4 οί ίΗε 
ΑιΙίοΙε 5 οί ίΠίδ (ΙοηίΓ3θΐ δΗβΠ 6ε ίοινν3Γ<1ο(1 6γ ίΗε ΟοηίπιείΟΓ ίο ίΗε 
ΡυΓε1ΐ35εΓ ίεη (10) 03γ$ ΗείοΓε ίΗε ΠεΗνειγ οί 3υ6ιτΐ3πηε 4. 

3.9 ΤΗε ΙείίεΓ οί £ΐΐ3Γ3ηίεε οί 36ονε ρ3Γ3§Γ3ρΗ 3.8 δΗαΙΙ 6ε 3αίοιτΐ3ΐίθ3ΐ1γ 
Γεάυεεά ίο 3η 3ηιοίΐηΙ ΓερΓε$εηίίη§ 10 % (ίεη ρεΓ εεηί) οί ίίδ οπβϊηαΐ νβίαε 35 
ρεΓ ρ3Γ3§Γ3ρΗ 3.8 36ονε οη ίΗε (Πιγ οί ίΗε εχρΪΓ3ίΐοη οί ίΗε \ν3ΐτ3ηΙγ ρεποά οί 
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ίΗε 5υΗΐΉ3ηηε 4 33 (ΙείΐηεΗ ίη ρ3Γ3§Γ3ρΗ 1.2 οί ΑιΉοΙε 17. ΤΗε Ιείίεε οί 
§ιΐ3Γ3ηίεε δΗ&Π Ηε ΓεΗιιεεΗ ίο ζεΐΌ, δΗδΙΙ εχρίΓε 3 η <1 δΗπΙΙ 8ε ΓείυπιεΗ ίο ίΐιε 
ΟοηίΓ3θίθΓ ννίίΗίη ίΗΪΓίγ (30) ϋ3γ5 3ίίεε ίΗε εχρΪΓβίίοη οί ίΗε \ν3ΐτ3ηίγ ρεποΗ 
ίοΐ' ίΗε 5υΗηΐ3πηε 4. ίη 03 δε ίΗείε 3Γε ρεηΠίη^ νν3ΐτ3ηίγ οΐβίπΐδ, ίΗε Οιΐ3Γ3ηίεε 
$ΠαΙ! ηοί Ηε ΓεΠυεεϋ ίο ζογο οηΟ Γβΐυπιεά υηίϋ δυοΗ οΐδίιτίδ Ηδνε Ηεεη δείίΙεΗ. 

3.10 ΤΗο ΟοηίΓαοίΟΓ δΐιαίΐ Ηε οΗΗ^ιίεΗ Πίίεεη (15) Ηβγδ ρποΓ ίο εχρίτηΟοη 
ίο οχίοικί ίΗο ναΙΠΙϊίγ οί ίΐιε Οοοιΐ ΡεΓίοπηαηεε ΟυαΓαηίεε ίη εοδε 3 ηγ οΓΗίδ 
οοηίπιοίυ 3 ΐ ννΰΐταηίγ οΗΗ§ 3 ίίοη 5 , ίηε1ικϋη£ ίΗοδε εοη( 3 ΐηε (1 ίη ίΗε ΡΐΌίοεοΙ οί 
Οεΐίνοι-γ 3 ηΗ Αοεερΐ 3 ηεε ί$ δίίΐΐ υηίυΙίΐΙΙεΗ. ΤΗε 3 ΐηουηί οί ίΗε ΟοοΗ 
Ρει·ίοηη 3 ηοε Οιιηνβηίεε 5 ΐΐ 3 ΐ! Ηε τεΠυοεΗ Ηγ ιηιιίιΐ 3 ! 3 βΓοεηιεηί ίοΓ (Ηε ίίηιε οί 
5 υε 1 ι εχίεπδίοη. 

3.1 1 ΤΗε ίο π η 31 οίίΗεδε ΙεΙίεΐ '3 οί βυαί'αηίεε ίδ ΙακΙ 4ο\νη ίη Αηηεχ 1. 

4. ΡΕΚΡΟΡΜΑΝΟΕ ΟΡ 5υΒ-ΟΟΝΤΚΑ€ΤΟΚ8 

ΤΗε ΓοηΐΓ 3 είοι· υικΙειΙαΡεδ ίο Ηεερ ίΗε Ρυι-εΙιαδεΓ ίϊιΙΙγ ίηίοπηειΐ αΗουί αηγ 
ιτΐ 3 ] 0 Γ ΐ 33 υε 3 οοί οί 3 Ηείαιιΐί οίΗϊδ 5 ίΐΗ-εοηΐΓ 3 εί 0 Γ 5 ηικ! 3 ΐ\ν 3 γ 3 ίο ίυΙΙν εχεΐ'εί$ε 
ί (3 πι^Ηΐδ α^αίηδί 3 οε 1 ι 5 υ 8 -εοηΐΓαεΐοι$, ΐηεΐυϋίη^ ίΗε εχειεϊδε οί πΐ'Ηίδ οηιίεΐ' 
3 ηγ υ,οίίΓαηίεεδ τεοεί νε (1 ίνοιη 3 οε 1 ι 5 υ 8 ~εοηΙι αεΙοΐ' 5 . 
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ΑΚΤΙΟΕΕ 8 

ΤΚΑΝδΡΑΚΕΝΟΥ ΑΝϋ ΑΙΙΟΙΤ 

1. Τ116 ΟοηίΓαοίοΓ οοηίϊππδ ίΗαί Ηε Ηαδ ηοί αηά ννϊΐΐ ηοί Ηανε αηγ ΓερΓεεεηίαίίνεδ, 
ίηίεηηειίίαπεδ ογ α^εηίδ (οΙΗογ ίΐιαη ίιΐ5 ο\νη ρεΓδοηηε!) Ρογ ίΙιε ο8_)εοί οί ίΗίδ ΟοηίΓαοί. 
Ρ 6 Γ 30 Π 5 ογ οοηιραηίεδ ννΐηοίι ήταν 1ιανε αο(ε8 ογ ίηνοΙνεΟ ρποΓ (ο ΕϋΟΑ ίη ίΗε δεηεε 
οί(Ιιε ρΓονίοιίδ δοηίεηοε οη 8εΗαΙί οίίΐιε ΟοηίΓαοίοΓ, αιε ηοί αηά ννΐΐΐ ηοί 8ο ίηνοίνεά 
ίη (Ηε εχεουίίοη οί ίΗίδ ΟοηίΓαοί. 

2. ΤΗε ΟοηίΓαοίοΓ ίτα .3 ηοί αη<3 ννίΐΐ ηοί ίη ίΐιε ίυίηΓε α§Γεε ίο ραγ αηγ ειιοοεεδ ίεεδ, 
ίηηΙεΟδ ίεεδ, αεΙνίδΟΓγ ίεεδ ογ δίιηίΙαΓ ίεεε ογ οοΓηιηίδδίοηε ίη Γείαίίοη ίο ίΗίδ ΟοηίΓαοί 
ίο αηγ ρΗγ$ίοα! ρείδοη ογ εηίίίγ. Ηοννενει·. ίΗε ΟοηίΓαοίοΓ δΗαΙΙ 8 ο εηίϊίΐεςΐ ίο αεςαίτε 
ρΐΌίβδδίοηαΙ οοηδυΐίαηογ δβΓνίοεδ ννίίΠ Γε^απί ίο (Ηε ΟοηίΓαοί τεηίΙεΓεά 8 γ Ιανν Γπτη$, 
(αχ αϋνίδοΐ'δ, ίεοΗηίοαΙ αίΙνίδΟΓδ, αοοουηίαηίδ είο. Ιί' 3 υοΙι δεΓνίοεδ ννί!Ι 8 ο αοςυίΐ'οά 
ουίδίίΐε Οΐ'βεοε, ίΗε ΟοηίΓαοίοΓ δ8α11 ϋίδοΐοδε ίΐιε τεΙεναηί οοηΐηιοίδ ίο ίΗε ΡυιοΗαδει- ίη 
αοοοιχίαηοε ννίίΐι ραι-α§Γαρ1ι 4 οίίΗίδ αιΐίοΐε. 

3. ΤΙιε ΟοηίΓαοίοΓ εΙναΙΙ Γοίί'αίη Ργοπι ιΐδίη{> οίίδΗοΓΟ οοιπραηίεδ ογ εηίίίίεε αε 
8 ίτεοί δυρρίίεΐ'δ οί ραΐ'ίδ, εςυίριηεηί, εεΐ'νίοεδ ογ οίΗοΓννίεε ίη Γείαίίοη ίο ίΗε ο 8 ]εοί οί 
ίΗί$ ΟοηίΓαοί υη!ε$ε ίΗε α\ναπ3 οί ίΐιε οοηίιαοί ίο αη οίϊδΗοιε οοιηραηγ ριονεδ ίο 8 ε 
υηανοί8α81ε (αη 8 οηΐγ αίίεΓ ρηοΓ οϋδοΙοδυΓβ ίο (Ηε ΡηΓοΗαεεί', δυο 8 ίΙίδοΙοευΓε 
ίηοΐυάίη^ αναί!α81ε ίηίοηηαΐίοη α 8 ουί ί 8 ε ιιΐίίηιαίε Ηεηείϊοίαιγ οί ίΗε τεΙεναηί οίίδΠοΓε 
οοιηραηγ). Ρογ ί 8 ε ριίφΟδεδ οίίΗίδ ΑΓίίοΙε :ι οίίδΗθΓ 6 οοιηραηίεδ ογ εηίίίίεδ'· δΗαΙΙ 8 ανε 
ίΗβ ιηεαηίη§ αίίπΗυΐείΙ ίη Ε. 3091/2002 αη 8 Ε. 3310/2005 αε ίη ίοΓοε αί ίΗε 8αΙε 
ΗεΓεοί, ί.ε. εΗαΙΙ ιηεαη αηγ οοιηραηγ ογ εηίίίγ (Ηαί ίδ ιε^ίδίεΓεϋ ίη α οοιιηίιγ οίΗεΓ (Ηαη 
ίΗε οηε ίη ννΗίοΗ ίί οοηοΐυοίε ιηοδί οί ίίδ 8 υδίηε 5 δ αη 8 ειηογε α ρπνί1ε^ε8 ίαχ 
ίιεαίιηεηί, ίηοΙικ1ίη§ ννίΐΗοιιί Ιίηιίίαίίοη (Ηοεε Γε^ίεΐεΓεί.! ίη ίΐιε οουηίπεε ϋείεοί ίη 
1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 Οεοίείοη οί ί 8 ε ΜίηίδίΟΓ οί Εοοηοιηγ αη 8 Ρίηαηοε 
83368 οη ίΗβ Ιίδί ίδευεοί 8 γ ΟΕΟϋ, αε \νβΙ1 αδ ί 8 οδε ν/ΗίοΗ ίυΐίίΐ ίΗε οηίεπα δει ουί ίη 
ΟίτουΙαΓ 1021764/10217/Β0012/ΠΟΛ 1041/5-3-2003 οί ί 8 ε ΟηεεΕ ΜίηίδίΓγ οί 
Εοοηοιηγ αηά Ρίηαηοε. 

4. ΤΗε ΟοηίΓαοίοΓ δΗαΙΙ όεΙίνεΓ ίο ίΐιε ΡυΓοΗαεεΓ, χνίίΗίη ΐΚίΓίγ (30) Οαγδ Εγοπί 
ίΙιβϊΓ δί§ηίη§, α ίηιε οοργ οί αΐΐ ^νπίίεη α§Γ66ΐηεηί3 ογ ιιη8ει~ίαΕίη§δ χνίίΠ α νοίυτηε οί 
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ηηοΓ6 ίΗαη 100.000 Ειπό ίί ννϊΙΙ εηίεΓ ογ 3ΐτιεη<3 Γγοιή ΕϋΟΑ οη\ν&Γ<35 \νίίΗ αηγ (Ηϊγ<3 
ρατίγ ίη οοηηεοίϊοη (ο ίΗϊδ 0οηίΓ3θί, ίο§ε(ΗθΓ \νίίΗ 3.11 ροΓίίηεηί 3ηηεχεδ, 5θΗε<3ιι1ε5 3η<1 
ίηΗΙεδ. ΑοΗϋίίοηαΠγ, ίΗε ΟοηίΓαοίοΓ 3ΐΐ3ΐί ίυΓηίδΗ ίΗε ΡιΐΓθΗ35εΓ, ν/ίίΗίη ίΗΪΓίγ (30) 
ϋβγδ ΐτοιτι τεοείρί οί \νπΙίεη ηοίίοε, ίηιε οορίεε οί 3ηγ οοηίΓ3θΙδ ογ ινηίίεη 3§τεετηεηί!> 
ίί ιτ! 3 γ Ηανε εηΙβΓεϋ ίη ίΗε ρα$ί αίίεΐ’ δερίειτιΗοΓ 21, 2009 \νί(Π αηγ δυΗοοηίΓαοίοΓ ογ 
οιΗογ ίΗϊπ3 ρ3ΐ1γ ίη οοηηεοίϊοη ίο (Ηε οΗ]'εο( οί ίΐιίδ (ΤοηίΓβοί. ΤΗϊε <3οε$ ηοί αρρίν ίο 
5ΐαηάαΓ(1 οοπΐταοΐί ευοΗ αε οητρίογηιοηί οοηίπιοίδ, ΙοπδοΟ 1α5οι% ϋίίΐίίγ εοινίοοδ οίο. 

5. ΤΗε 0’οηΐΓ3θίθΓ δΐιαΐ! ρΓοευιε ίΐιηί αΙΙ ραγηιεηίδ Ιο δυΗοοηίΓ3θίθΓδ, αοΙνίδΟΓδ (ίο 
(Ηε εχίεηί ρειτηίδδίΗΙε αί 311) 3ΐΐί3 δυρρίϊεΐδ ίη οοηηεοίϊοη ίο ίΗϊδ ΟοηίΓαοί 3Γε ιοαίΙε 
δοΐεΐγ ίΗτου^Η ΗβπΗ αοοουηίδ ιηαίηίαίηείΐ ννίίΐι ΗαηΙ< ΗΓαηοΗεδ Ιοοαίεοί αηά ορεΐ'3ίίη^ 
ννϊϋΐτίη ίΗε ΟΕΟΟ 3Γεα αδ ννεΙΙ α$ ίη ΕΙΑΕ . 

6. ΤΗε (ΓοηίΓαοΙοι· δίκιΐΐ ρΐΌοιπε ίΗαί ίΗε οΗΙί^ηίίοηδ οοηίαίηε<3 ίη ραΐ3§Γ3ρΗ$ 1 2, 
3ηο1 3 οί ίΐιίδ ΑΓίίοΙε δΗαΙΙ αίεο Ηε ίιηροδε<3 Ηγ (Ηε ιεερεοίίνε δυΗοοηίΓαοί ίο ίΙιε Μβίη 
3ηΗοοηΐΓ30ΐΰΓ. 

7. ΤΗε Ρυιο1ΐ3δεΓ δΗαΙΙ Ηανε ίΗο πι>Ηί, αί ίίδ ο\νπ εχρεηδε. ίο ϋηεοί αη 
ίηίεηιαίίοηαΐ πκίερεηίΐεηΐ αικϋί ίΐιτη (ε.η. ΚΡΜΟ, Ρ\νΓ, Επίδί & Υουη», ϋεΐοίίίε ογ 
Β ϋΟ) ογ ίΗε ΟγοοΗ Ηγ3ποΗ οί δυοΗ ϋπη ίο ίηδρεοί αιχΙ αικϋί αί! (Ηε οοηΐιαοΐυαΐ 
ιεΙαίίοηδΗίρδ αη<3 ραγηιεηίδ οίίΗε ΟοπΙπιοΙογ ννίίΗ ίίδ δΐιΗοοηίΓαοίΟΓδ αηιΐ δυρρίίεΐδ (ογ 
§ οο<3δ, εςυίρηιεηί αη<3 δεΓνίοεδ ίη οοηηεοίϊοη ίο ίΗίδ ΟοιιίιαοΙ 35 ννεϋ 3δ (Ηε τεΐεναηί 
αοοουηίϊη§, οοηρΟΓαίε 3η<1 οοηιπιεΓοία! Ηοοϋδ αη<3 τεοοπίδ οί ίΗε ΓοηίηαοίΟΓ, ίοΙΙοινίη^ 
3 ννηΐΐεη ηοίϊεε δεηί αί Ιεαδί (Πίτίγ (30) ΝνοιΊοϊη^ ϋαγδ ρποΐ' ίο ίΗε οοιτηηεηοει-ηεηί οί 
αικϋί ίο ίΗε ΟοηίΓαοίοΓ. ΤΗε ηοίίοε δΐιαϋ ίηοΐυείε α ίιιΐΐ αη(3 ίΓυε οοργ οί (Ηε 
αρροίηΐιτιεηί ΙείίοΓ οί ίΗε 3ΐκ3ϊίοι\ α οοιηρίείε Πδί οί 311 ίΗε ίικϋνίεΐυαίδ \νΗθ \νίΙ1 Ηε 
οη§ 3 §εά ίοΓ ίΗε ριπροεε οί ίΗε αικϋί 3π<3 ίΗε εη<3 <33(6 οί (Ηε αικϋί. 

ΤΗε ΟοηίΓαοίοΓ δίιαίΐ εηδίκε ί!ΐ3ί (Ηε ΡικοΙιαδει-'δ αη<3ίίθΓ5 (ϋιπη§ τε^υΙαΓ οίίιοε Ηοικε 
οί ίΗε ΟοηίΓαοίοΓ 3 Γ 6 §ίνεη ίΐιΐΐ 3ηαί ίιηηιεΗίαίε αοοεδδ ίο 311 Γεςιΐ65ίε<3 ίηίοπηαίίοη ίη 
ίΗε ρο 5565 δίοη ογ οοηίΓο! οί ίΗε ΟοηίΓαοίοΓ αηά δϋαϋ 1ΐ3νε ίΗε η@Ηί ίο εχαπϋηε αηγ οί 
ίΗε ΟοηίΓαοίοΤδ τεοοΓάδ ίΗαί ρεΓίαίη ίο, αη3 ιηνοίνε ίΓαηεαείίοηδ Γείαίϊηβ ίο ίΗίδ 
ΟοηίΓαοί 3η(1 ίο ίηίεη/ϊειν (ίί 50 τεςυεδίείΐ Ηγ ίΗε ΟοηίΓαοίοΓ ογ ίΗε τεδρεοίίνε 
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ίηοϋνί<1υ3ΐ ίο 8ε ίπίει-νίεννεά ίη ίΗε ρΓεεεηεε οί 3η ίηάερεηοΐεηί \νίίηε$5 ογ 1ε§3ΐ 
3<3νΪ50Γ ογ 3οεουηί3ηΐ) ΟοηίΓ&οίοΓ’δ ρβΓδοηηεΙ αηά Γη3η3§επιεηί. 

ΤΗε 3 ΐκϋί 58311 εοπηηεηοε ρΓονί8ε3, ίΗαί (α) 3 ηγ 5 υεΗ ουείίΐ 5 ΐΐ 3 ΐ 1 8 ε εοηάυείεοΙ ϊη 3 αε 1 ι 
3 ιηεηηεΓ 33 ηοί ίο υηΓ 635 οη 38 Ιγ ίηίεΓίει ε ννίίΗ ηοηηαΐ 8υ5ίηε53 3 είίνίίϊε 5 ; ( 8 ) ίη ηο 
ενεηί δίτβΐΐ 3 ΐκϋί 3 8 ε ιτιαάε 8 ει·ευη 8 ει· ιηοΐ’ε ίΥεςυεηΙΙγ ίΐιαη οηεε ε3ε1ι ε3ΐεικΐ3Γ γε3Γ 
3 η 8 (ο) ίΗε (ΓοηΙπίεΐοι- 1ΐ33 ηοί χεηί 3 ννπίίεη ηοίίοε οίΤε^είίοη ίο ίΗε ΡιίΓεΗαδβΓ ννίιΗίη 
ίεη (10) \νοΛίηι^ Ρ 3 γ 5 αί'ίεΐ' ιοοείρί οΓίΗε ννπίίεη ηοίίοε ννίίΗ γο^γΙ ίο ίΗε αυοίιί. ΤΗε 
ΟοηίΓαείΟΓ 5Η311 1 ΐ 3 νε ίΗε πβΗί ίο Γε)εοί ίΓ(ί) ίΗε βικίΐί ίϊιτη < 1 οε 5 ηοί νηεεί ίΗε επίεπα 
οί ίΗί$ ρ 3 Γ 3 §ι· 3 ρΗ 7, (ϋ) ίΗε ηοίίοε 8 οε 5 ηοί εοηίαίη ίΗε αρροίηΐιηεηί Ιείίει- ον ίΗε 
βρροίηίιηεηί ΙείίεΓ 15 ηοί ίη Ιίηε ννίίΗ (ΗΪ 5 ραι-α^αρΗ 7, (ϋί) ίΗε ηοίίοε 8 οε$ ηοί ίηοίικίε 
3 οοιηρίείε Ιίδί οί αΐΐ ίΗε ίη( 1 ίνίϋυαΐ 5 ννΗο ννίΐΐ 8 ο εη§ 3 ^εο 1 ίη ίΗε 3 ΐκ 1 ίί ογ οηο οί ίΗεεε 
ίηάίνιο 1 υ 3 ΐ 5 835 3 οοηίΐίοί οί ίηίεΓεβΙ, (ίν) (Ηε ηιοεί τεοεπί αυοϋί ΗοΓβυηίΙεΓ 835 8 εεη 
ίϊηδίίζοοί 1 θ 55 ίΗαη ίννεΐνε (12) ιηοηίΗϊ ρποΐ' ίο ίΗε αηηουηοεά οοιηιηεηεβηιεηί <-1αίε οί 
ίΗε ηηηουηεεό βαεϋί, ογ (ν) ίΗε 3 ηηουηοεοΙ αυοϋί ίίπη ογ 3 ηγ οί ίΗε 3 ηηουηοε<ί 
ίηί 1 ίνίί 1 υ 3 ΐ 5 Ηανε 8 εεη ίη ΗΓβαοΗ οί ίΗε οοηίηίεηΐκιϋίγ υη 8 θΓί 3 ΐ<ίη £5 υηοΙεΓ ΙΗε 
Γθ 5 ρεοϋϊνε αρροίηίιηεηί ΙείίεΓ ογ ιΗΪ 5 ραπι^ιορΗ 7 ίη οηε οί ίΗε ρι·ενίου5 3ηίΙίί5 
ΙιειευικΙεΓ. 

ΤΗε 3υο1ίίθΓ3 ίο 8ε 3 ρροίηίείΙ 8γ ίΗε ΡιΐΓθΗ38εΐ" υηίΐεΐ' ί1ιί3 ρ3Γ3ΐ»Γ3ρΗ ννί 11 ηοί 8ε εηίίίΐεϋ 
ίο 8Ϊ8ε1θ3ε βηγ ρπνίΐε^βίΐ ίηίοπη3ίίοη (1ί1<ε ννίίΗ Γε}»3Γ(.1 ίο ΐ3\νγεΐ'5, ί3Χ 3<ίνί50Γ3 είεΐι.) 
ίί \νί11 εοιηε ίηίο ίΗεΐτ ρο55ε55ίοη ογ 1(ηο\ν1εοΙ^ε. ΡυΠΗεπηοΐ'ε ίΗε αυόί(0Γ3 3ηό ίΗε 
ΡυΓε1ΐ35εΓ υηοΙετΐΒίοε ίο ίΓε3ί 35 Ηί^ΗΙγ οοηίκίεηΐίαΐ 311 ίηίοππ3ίίοη, 8313 3η<3 
(Ιοευιηεηίε, ννΗίοΗ ίΗεγ 5 Η 3 ΙΙ τεοείνε ίη εοηηεείίοη ννίίΗ 3ηγ οί ίΗε 3ίθΓε-ιηεηίίοηε(1 
3 ΐκ)ϊί$. υη 1 ε 55 εχρίίείίΐγ ρΓονίάείί ίοΓ 8 γ Γη 3 ηοΐ 3 ίθΓγ ηι!ε$ οί ? 3 \ν, ίΗε ΡυΓθΗ 35 εΓ 5 Η 3 ΙΙ 
Γείι·3ίη ίΓΟίη (ϋ5θ1θ5ίη§ ίο 3ηγ Ιΐοίτό ρειίγ 3ηγ 5αεΗ ίηίοπηαίίοη, 8313 βη<1 όοοαπιεηίε 
\νίίΗουί ίΗε ρπΟΓ ννπίίεη εοηδεηί οί ίΗε ΟοηίΓΗΟίΟΓ. ΤΗε 3υ(ϋίον5 ίο 8ε 3ρροίηίε8 8γ 
ίΗε ΡαΓεΗ 35 εΓ ρυΓ 5 υ 3 ηί ίο ίΗί$ ρ3Γ3£Γ3ρΗ $1ΐ3ΐ1 5ΐ£η 3 ννπίίεη υη(1εΓί3ΐ<.ίη§ οοηίιητιίη§ 
ίΗεϊι- εοηίΐ8εηίί3ΐίΙγ ο81ί£3ίίοη3 νί3-3-νί5 ίΗε ΟοπΙγ3οΙογ. 

8. ΤΗε ΟοηίΓ 3 είθΓ βΗβΙΙ 3(1ορί, ίτηρίειηεηί 3η8 ρυΗΙίδΗ οη ίί5 ννεΗείίε 3η 3ηίι- 
εοΓτυρίίοη ροΐϊεγ ίη πεεοκίδηοε ννίίΗ ΟΕΟΟ 5ΐ3η(ΐ3Γ<1$. 2υε1ι ροΐίεγ ννίΐΐ 3εί ίΗε 
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ίηίβΓΜΐ 8ΐ3η<33Γίΐ5 Ιο εη3Η1ε ίΗε ΟοηίΓ3θίθΓ ίο οοιηρίγ 3ί αΐΐ ίΐπιεδ \νϊίΗ ίΗε 3ρρ1ίε3Η1ε 
θΓβε!< βηά ίηίεΓηβΐίοηδΙ 1&\ν ννίίΗ γ6 £3 γ<1 ίο 3 ηίί-οοιτιφίίοη. 

ΤΙιε ΟοηίΓ 3 θίθΓ 3Η&11 53 ηείίοη νίοΐδίίοηδ 3η8 ίαΗε τεπιείϋα! αείίοη δΗουΙά οηε οί ίί5 
(1ΪΓ60ί0Γ5, οίίιοεΓδ ΟΓ ετηρίογεεδ 3π4 δίαΓΓΗΓεαοΗ ίΗε 3ηίί-οοιτιιρίίοη οΗΗ§3ίίοηδ. 

9. Ιη 03 $ε ίΗε ΟοηίΓαοΙΟΓ ίηίεηίίοηαϋγ νίοίαΐεδ ίη α ιηαίεπαΐ \ν3γ ίίδ Ηυίίεδ υικίει- 
ρ 3 Γ 3 ί’Γίφ!ι$ 1, 2, 3, 5 ΟΓ 7 {ΙκηνενεΓ ιείιιίαΐ οηΐγ ίο ίΐιε "πιηίίη» οΓίΐοοεϋδ \νϊίΗ τοδρεοί 
ίο αη πυάίί ίο Ηε οοιτπηεηοείΐ αικΙ ηοί ίο ίηοΐΐνίεΐυαΐ είειηεπίδ οί ίΗε αυάίί) οί ίΗίδ 
ΑιΊίοΙε 8 αη8 ίΗε ΟοηίΓΗΟίοΐ' ϋοε$ ηυί Γβιηκϋγ δΐιείι νίοΐαίίοη ννίίΗίη ίΗΐιΤγ (30) Ραγδ 
3 ίί£Γ α ιεδρεοΐϊνε ποίίοβ οί' ίΗε Ρυιοΐιαδει- νναδ ιεοείνείΐ Ηγ ΙΗε (ΤοηίΓ 3 θΙοι\ ίΗε 
ΡυΓθ1ΐ358ΐ' 5ΐΐ3ΐ1 Ηε εηίίί!ε<1 ίο ίεπηίηαίε ίΗε Οοηίναοί 35 ρεί' αΠίοΙβ 27 Ηειεοί. Ρογ 3ηγ 
Ριεαείι οί ίΗε ΟοηίΓΒΟίΟΓ’δ άιιίίεδ ιπκίεΐ' ραια^ιαρΗδ 4 αικΙ 7 (ΟϋίβΓεηί ίΐιαη 3$ ρΐΌνί4β8 
υη86Γ ίΗε ίΪΓδί δεηίεηοε) οί ίΗϊδ ΑιΙίοΙε 8, ίΗε Ρυιείιαδει- δΗαΙΙ ηοίϊίγ ίη \νπίίη§ ίΗε 
ΟοηίΓ 3 θίθΓ 3η<3 5 Η 3 Ι! £ναηί Ηϊηι η ΓεαδοηαΗΙε Γειηείΐγ ρεπο(] οί ίΗΐιΐγ (30) Ρβγδ. 1ί ίΗε 
ΟοπίιαοΙΟΓ Ποεδ ηοί τειπεείγ 5ϋο1ι νίοΙαίίοη. ίΗε Ραι1ίε$ $1ια1! επίει - ίηίο &οο(ί ίιίίΗ 
ηο^οίίΰΐίοηδ οη Ηο\ν ίο ειίδυΐ'ε ρΐΌρεί' ΙυΙίίΠηοηί οί ίΗο ΟοιιίιαεΙΟΓ 5 ιΐυίίεδ υικίει 
ραΐ'δ^ιαρΗδ 4 3η8 7 οί (Ηϊδ Αιίϊοΐε. 
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ΑΚΤΙΟΕΕ 9 
ΙΝδΙΙΚΑΝΟΕ 

1. ΕαεΗ 3υ5ιτΐ3ηηε 3ΐκ1 αΐΐ ιτιαίεπαΐδ, ρ3Γΐδ 3ΐκ) ερυίριηεηί ΐΗεΓεοί, \ν5εί5εΓ οη 
βοαπί ογ ηοί, εΐιαίΐ 5ε ίηδυΓεϋ 5γ (5ε ΟοηίΓαείΟΓ οη 5ίδ ο\νη εχρεηδβδ ϋυπη^ ίΐιε ρεηοϋ 
οί εοηδίπιείίοη 3 ηϋ ίΐιε ΐπαΐδ υηΐϋ ίΐιε ϋε5νει-γ αηϋ αεοερίαηεε οί(5ε δακί διώιηβπηβ. 

2. 5υε5 ίηδαιαηοε δΐιαίΐ οονετ υρ ίο (5ε ρπεεδ δροείίίεϋ ίη ίΙιο ρ3Γ3£Γ3ρ1ΐδ 3.1, 3.2, 
3.3 οικί 3.4 Γεδρεείίνεΐγ 38 ρεί' Αιΐίοίε 5 Γογ ίΙιε εοιτεδροικϋηι; 3ΐ)5ιη3πηε απϋ (Ιιε 
ν 3 ΐυε οί Ιΐιε ΟΡΜ ρΐιΐδ 3 ναΐυε οί 5% Ιο εονεΓ εδεαίαίίοη αηϋ οίΗεε εχρεηδεδ. 

3. Τ5ε ν 3 ΐυε οί ΟΡΜ δΐιαίΐ 5ε εοιηιηιιηίεηίεϋ 5ν ί5ε ΡιιιεΙιαδεΓ ίο ίΐιε Οοηίι·3θΙθΓ 
ϊη ϋυε ίίιηε ΒείοΓε ίΐιε ϋε1ίνει·γ οί'ίΐιε ΟΡΜ. 

4.1. ΤΙιε ΟοηίΓαεΐΟΓ δΐιαίΐ ρνοευιε ίΙΐ3ί ίΐιε ίηδίπ-αηεε ροΙίεγ Γογ δυΒηιαπηε 1 ννίΙΙ 5ε 
18530(1 ίη ίΐιερίηί ηαιηεδ οί ίΐιε ΡυΓεΙιαδεί' 3ΐΐ(1 ίΐιε Μαίη διώεοηίιαείΟΓ, είίεείεϋ ννίίΗ 
Ιπ'δί εΐ 3 $δ ίη$υΓεΓ 5 , ίηοίικίίηΐ' 311 πκΡδ εχεερί νναι* ίη αεεοπίαηεε ννίίΐι ίΐιε ρΐ'ονίδίοηδ.οί 
ί!ιε ΙηδΐιϋυΙε ΟΐΒΐΐδεδ ίοΐ' ΒυίΙϋεΓ Ι2ίδ1<5 - Οεπηαη νείδίοη. Οηε δρεείιηεη οί ίΐιε 
ίπδυΐ'αηεε εονεΓ ηοίε ίδ αίίαείιεϋ ίο ίΐιίδ Οοηίπιεί ίη Αηηεχ 1 αιχΐ 3 δίιριεϋ ίηδυιαηεε 
εονεΐ' ηοίε, δΗαΙΙ 5ε δυΐηηίίΐεϋ 5γ (Ιιε Μαπι διώεοηίΓαείοΓ ίο (5ε ΡυιεΙιαδεη νία (Ηε 
ΟοηίΓαείΟΓ αίίει· Είίεείίνε ϋαίε οί(5ίδ ΟοηίΓαεί. 

4.2. ΤΙιε ίη 5 υΓ 3 ποε ροΙίεγ Γογ διώηιαπηεδ 2, 3 αηϋ 4 ννϋΐ 5ε ϊδδυεϋ ίη ίΐιε _|οίηί 
ηαιηεδ οί (5ε ΡαΓοΗαδβΓ βηά (Ηε ΟοηίΓ3ε(οι\ είίεείεϋ \νίί5 ίίΓδί εΐ3$δ ίηδυΓεΓδ, ίηε1ιιϋίη£ 
311 Η$1(5 εχεερί \ν 3 Γ ίη 3 εοθΓ 03 ηεε ννίίΐι (Ιιε ρΓονίδίοηδ οί (5ε ΙηδΙιίυίε ΟΙαυδεδ ίοη 
Βυίΐϋει- ίΟδΕδ. Οηε δρεείηηεη οί (5ε ίηδυιαηοε εονεΓ ηοίε ίδ αίίαεΗεϋ ίο ίΐιίδ ΟοηΐΓ3εί 
ίη Αηηεχ 1 αηϋ 3 δίβηεά ίηδΐΐΓ3ηεε εονεΓ ηοίε, δΐιαίΐ 5ε δυΒιτπίΐεϋ 5γ ί5ε ΟοηίΓαείΟΓ ίο 
(Ιιε ΡυΓθ1ΐ3δεΓ αίίεη Είίεείίνε ϋαίε οί ί5ί$ Οοη(Γ3θί. 

5.1 δΐιουΐϋ δυΒηιαπηε 1 Ργοπί αηγ εαυδε 5εεοιηεδ ογ 5ε ϋεοηιεϋ 3ί αηγ ίίηιε 3 
εοηδίΓυείίνε, 3 ΐτ 3 η§εεΙ ογ εοηιρΓοιηίδεϋ ίοίαΐ Ιοδδ ιιηϋεΐ' (5ε ίηδυΓ3ηεε ροΙίεγ, 3ηγ 
ίηδίίΓαηεε πιοηεγδ δ1ΐ3ΐ! 5ε ραίϋ ]οίηί1γ ίο (5ε ΡυΓεΙιαδεΓ 3ηϋ (5ε Μαίη δαΒεοηίΓαείΟΓ 
ίοΓ ιείιτιΕυΓδετηεηί. Οί δυείι πιοηεγδ ίΐιε ΡυΓοΙιαδεΓ δ53Π τεεείνε ίΐιε αιηουηίδ ραίϋ 5γ 
Ιιίηι ίο ί5ε Μαίη 5υ5οοηίΓ3θ!θΓ ρΐυδ ίΐιε ίιχεά ναΐυε οί ΟΡΜ οί 500.000 εχίΓΟ, 35 ρεΓ 
ραΓ3§Γ3ρ5δ 2 αηϋ 3 α5ονε, αηϋ 3 ηγ 53ΐ3ηεε δΐιαίί 5ε1οη§ ίο ΐ5ε Μαίη 5υ5εοηΐΓ3θίθΓ. 
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Α§αίηδί τεοείρί οΓ ίΗε αίοΓειηεηίίοηεεΙ ραγπιεηί ίΗε ΡιίΓεΗαδεΓ δΗαΙΙ Γεΐ£3$ε ίΗε 
§ιΐ 3 Γ 3 ηίεε 8 ΓυπιίδΗείΙ ίη Ηίδ Γανοιη, ρΓοροιίίοηαΙΙγ Ιο ίΗε 3ηιουηί τεοείνεά. Ιη δΐιοΐι 3 
0256 οί ίοίαΐ Ιοδδ, ίΗε Γ6ΐεν3Πί ρ3ΓΪ οΓ (Ηίδ ΟθηίΓ3θί Γ6ΐ3ΐβ<3 \νϊΐΗ 5υΐ31Ώ3Πη6 1 \νίΙΙ 5ε 
εοηδίάεΓείΙ (ΠδδοΙνεΗ, ννίΐΗοιιί αηγ ήΐΓίΙιεΓ Ηα’οϊΐϋγ οί ΡιίΓοΗαδεΓ αηό/οΓ Οοπϊγ30(ογ 
3 πά/θΓ Μ 3 Ϊη 3υ8εοηίΓαοίθΓ ίη (Ηίδ Γβδρεεί. 

5.2. δίιουΐϋ δοΗιτιαπηεδ 2 ογ 3 ογ 4 ίίοιη αηγ εηιίδε Ηεεοιηε ογ 8 ε άεειηει! ηί αηγ 
Ηπιε α εοηδίηιοίίνε, αιταη^ειί ογ οοιηρΓοηιίδεΟ ίοία! Ιοδδ υηϋεΓ ιίιε ίηδυπιηεε ροΙίεγ, 
3 ηγ ίηδυΓαηεε ιτιοηεγδ δΐιαίΐ 8 ε ρακί _)οίηίΙγ ίο Ιίιε ΡιίΓεΠαδΟΓ αικί ( 8 ε ΟοηίΓαείΟΓ Γογ 
Γ είηιόυΓδεηιεηΙ. ΟΓ δΐιοΗ ιηοηεγδ Ιίιε ΡοΓεΗαδει- $8311 τεοείνε ίΗε αηηουηίδ ραίί! 8 γ Ηπώ 
ίο Ιίιε ΟοηίΓηείΟΓ ρΐοδ ίΚε ίίχεΗ ναΐυε οί ΟΡΜ οί 500.000 ευΐΌ, 35 ρεΓ ραιχι^ταρΗδ 2 
αηΟ 3 αΗονε, από 3 ηγ 83 ΐαηεε δΗαΙΙ 8 είοη§ ίο Ιίιε Ο’οηίιαείΟΓ. Α^αίηδί Γοεείρί οΓ Ιίιε 
αίοΓειηεηίίοηεΗ ραγιτιεηί Ιίιε ΡιίΓοΗαδεΓ δΗαΙΙ πείεαδε Ιίιε βυαιαηίεεδ Γυπιίδΐιεεί ίη Ηϊδ 
ΡηνοιίΓ, ριΌροΓίίοηαΙΙγ ίο ίΗε αηιοιιηί νεεείνεϋ. Ιη δΐιείι 3 εαδε οί ΙοίαΙ Ιοδδ, ί 8 ε ιεΐεναηί 
ρ 3 ΐ'ί οΓ ίΐιΐδ ΟοηίΓβεί ννίΐΐ 8 ε εοηδκίει-εά ΗίδδοΙνείΗ ννίίΐιουί αηγ Γϋΐΐΐιει* Πα8ί1ίίγ οί 
Ρυΐ'ε 83 $ 6 Γ &π<3/ογ Οοπίναοίοη 

6. |η (8ε ενεηί οΓ αη ίηδίίΓει) Οαιηα^ε ννΗίεΗ ιίοε$ ηοί ΓΟδυΙί ίη α ίοίαΐ Ιοδδ ογ 

εοηδίηιοίίνε ίοίαΐ Ιοδδ οΓ ιίιε ιηδυκεΟ ριορειίγ 35 ροτ ραιαί’ΓαρΠδ I αηΟ 2 α8ονε 18ε 
ΡυΓε8αδει· 58α11 ριοιηρίΐγ |>ίνε Ηίδ χνιίίίεη οοπδεηί Γογ ί8ε ιϋιεεί ραγιηεηί οί ίΗε 
ίηδυΓαηεε ριοεεεάδ ίο ίΗε ΟοηίΓαείΟΓ (ογ ίο ίΗε Μαίη δυΗεοηίιαείΟΓ Γογ δυΗηιαπηε 1) 
2η<3 03ΐη3^εδ δΗβΙΙ 8ε ΓεραίιεΟ ογ οίβιηα^εΟ ίίειτίδ ιερίαεεά 8γ ίΗε ΟοηίΓαείΟΓ αηά / ογ 
Μ αίη 5υ8εοηίΓ3θίθΓ ννίΐΗι 311 Ηυε <3ί$ραΙεΗ 4υπη§ οιχϋηαΓγ \νοΓΐίίη@ ΗοιίΓδ υδίη§ δοείι 
ρτοεεεΟδ. ΤΗε Οεΐίνειγ ίιηιε 3$ ρβΓ ΑΠίεΙε 24 ΗεΓεοί δΗαΙΙ 8ε εςυίίβΗΙγ εχίεηεΐεοί 8γ 
ιτιοίυαΐ 3§Γ66ΐηεηί 8εί\νεεη ίΗε Ροι·ε1ΐ356Γ 3ΐκΙ ίΗε ΟοηίΓαείΟΓ ίαΐαηβ ΐηίο αοεουηί Ιίιε 
<3ε]3γ ίη ΟεϋνεΓγ εαυδεΟ 8γ αηγ δυεΗ Ηαιηα^ε ογ 3ηγ τεραίΓ ίΗει-εοί. Αηγ αΗΟίίίοηαΙ 
Γί§8ί5 εχο66(ϋη§ (Ηε αΗονε οηεδ εαηηοί 8ε ΗβπνεΗ Γγογπ δυεΗ ΗαηΐΒ^εδ. 

7 Οαπη^ ίΗε εχεοιιίιοη οί (Ηε ΟοπΐΓ3θί 3ί Μαίη δυΗεοηίιαείοι $ ριειτηδεδ, ίΗε 
ΟοηΐΓ3είθΓ 511311 αί Ηίδ εχρεηδε είΐεοί 3 εαδυαίίγ ίηδΐΐΓ3ηεε Γογ α!1 ρετδοηηβΐ άεΙε^ίεΗ 
8γ (Ηε ΡιιγοΗ 3 $ 6 Γ ίο ΐΗίδ είίεεί ν/ίίΐηίη ίΗε ρΓειηίδεδ οΓ ίΗε Μαίη δυΗεοηίΓαείοΓ ογ Ηίδ 
5ΐι8εοηΐΓ3θίθΓ5. ΤΗεδε ίηδυΓβηεεδ ίο οουογ ίΗε Γο11ο\νίη§ αηαουηίδ ρεΓ ρεΓδΟη: 


ΟεαίΗ: 50.000,00 Εογο 
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Οίδ&βΙεΓϊΐΰηί: 100.000,00 Ειιγο 

ΤΗί$ ίη 5 ΐΐΓ 3 ηο 6 δΐιαΐ! 3 ΐ$ο οονεΓ ΐΗε Π5ΐί5 οί ΡιΐΓθΗ35εΓ ρεΓ3οηηε! ϊη ίΗε υ$υα! Γηε3η5 οί 
ίΓ3Π3ρθΓΐ3ίίοη υίί1Ϊ5εί1 βγ Ιΐιειη ΐη ογΟεγ ίο §εί ίο ίΐιε ννοι:1<5Γιορ5 οί ίΗε Μ&ίη 
5^8οοηίΓ3είθΓ ογ 1ιΪ 5 5υ6οοηίΓ3θΙθΓ5 ογ ίο Γείυπι ίΐΌΐη ίΗεΓε. Αηγ ίυΓίΙιεΓ οΙαίηΐ3 3§3ίη5ί 
ΙΗε Μαίη ΞυβοοηΐΓβοίΟΓ 3ΐια1! βε εχείυάεό. 
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ΑΚΤΚΧΕ 10 

ΕΑ\ν ΟΕ ΤΗΕ εΟΝΤΚΑΟΤ 

Τ1ιΐ5 ΟοηίΓδοί 3Η&11 βε βονεπιεά βγ 3ηά εοηδίπιεό ίη δοοοπίδηοβ λνίΐΗ ίΗε 0Γεε1< ίδν/3. 
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ΑΚΤΚΧΕ 11 

ΜΑΤΕΚΙΑΕ8 ΑΝϋ ΟΟΝδΤΚϋΟΤϊΟΝ 

1. ΤΗε ΟοηίΓ30ί0Γ 3Η3Ι1 αί Ηίδ εχρεηδε ρΓοεηΓε, ίηδί3ΐΙ, ίεδί 3η4 ΗεϋνβΓ 311 ιη3ίεπ3ΐδ 
3Πί1 ρΐΌνίόε 311 δεί'νίοεδ 35 ΡοΓεδεεη ίη ίΗίδ ΟοηίΓΗΟί. Ρογ ίΗε ΟΡΜ ΑΠίεΙε 21 3ρρ1ίε5. 

2. Μηίεπαΐδ 3 η 4 εςυίριηεηί υηίίδ {"Β§ι" 35 ρεί' Αηηεχ Α) εχοερί ΟΡΜ. \νίΙ! 6ε 
ριονεη Ηγ ίΗε (ΤοηίΓαοίοϊ 35 5ρεοίίίε4 ίη 4εί3ΐ1 ίη Αιΐίοΐεδ 13 αικί 14 50 ίΗαί ίΗείι· 
ςααϋίγ ιηεείδ ίΗε ΤεοΗηίεαΙ 8ρεείΓιθ3ίίοη 35 ρεν Αηηεχ Α. 

3. ΤΗε ιπ3ΐεπ3ΐ5, ιηβεΙιίηεΓγ, εςιπριηεηί οΡ ίΗε δυΗνηηπηεδ $1ΐ3ΐ1 Ηε ΐΗαίοι-γ ηε\ν 
(ηροη ίηδίαΐΐαίίοη) εχοερί 35 υδε4 Ρογ ίΗε ίεδίίηβ οΡ 8υΗητΐ3πηε5 3ηϋ ίΐϋίηίηί» οΡ 
ΡυιοΗβδεΓ δ ρεΓδοηηεΙ. 

4. ΑΝ ιηίηοΓ Πίίίηβδ, ννΙιίοΗ ηιε ΓεςυπεΗ Ρογ ίΗε ρΓορεί’ οοιηρΙείίοη ;ιη4 εοοροιαίίοη 
οΡίΗε 5υΗηΐ3πηε5, βΗΠουΐ'Π ποί 5ρεοίΓιε4 ίη ρ3Γίίευΐ3Γ ίη ίΗε ΤεοΗηίεαΙ δρεείίΐοαίίοη, 
δΗαΙΙ Ηε ριονί4ε4 3η4 Γιίίε4 Ηγ ίΗε ΟοηΙι^εΙοΐ' 3ί Ηίδ εχρεηδεδ. 

5. ΤΗε δερηεηοε οΡ εοηδίηιείίοη Ρογ διιΗιηαπηεδ 2, 3 αη4 4 Ρογ ίΗε ρεικχΙ αίίεΐ' 
ΕϋΟΑ ίδ δεί ουί ίη Αηηεχ ϋ. 1η ε33ε οΡ ΡαίΙυΓε οΡ ίΗε ΟοηίΓ3θίθΓ ίο αοΗίενε ί\νο (2) 
εοηδοευίίνε ιηίίεδίοηεδ ιηεηίίοηεεί ίη Αηηεχ ϋ ίΗε ΡυΓθΗ3$ει· δΠαΙΙ Ηε εηΐίίίειΐ ίο 
Ιειτηίηαίε ίΗε ΟοηίΓαεί αδ ρει· Αιΐίείε 27. 
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ΑΚΤΙίΧΕ 12 

ΚΙ6ΗΤ ΟΡ Α55Ι6ΝΜΕΝΤ- 5υΒ€0ΝΤΚΑΠΊΝ6 

1 ΝειίΗεΓ ίΗε (ΖοηίΓαείοΓ πογ ίΗε ΡιίΓεΗαδεΓ δΗαΙΙ, ννϊΐΗουΐ ίΗε οοηδεηί ίη \νηίίη§ 

οί (Ιιε οίΚεΓ ΡαΓίγ, ςυοΗ εοηδβηί ηοί ίο 8ε υηι·ε35θηα81γ \νίίΗΗε!8, 35515η ογ ΐΓαηδίεΓ ίίδ 
ραΓί οί ίΐιίδ (ΤοηίΓεοί ογ αηγ ραεί, $1ΐ3Γε. π§Ηί ογ ο81ί§3ίίοη ίΗβΓείη, ίο αηγ ΐΗίιτΙ ρ3ΐΐγ. 
ΗοννενεΓ ίΗε (ΤοηίπιοίΟΓ δΐιαίΐ 8ε εηίίίΐεεί ίο 35515η Ηίδ ραγιηεηί οΐαϊηΐδ υικίεΐ' ίΐιίδ 
Οοηίΐ'αοί ίο οηε ογ ιηοιε Γεεο 501508 8αηΙ<5 ίη αοεο^αηεε ννίίΠ ΑιΙίεΙε 45 ΡΓΟδκΙεηίίηΙ 
ϋεα-εε 284/1989. 

2. ΤΙιε ιηα]οΐ' δΐώοοηΙταοίΟΓδ βη8 δυρρίίεΐ'δ οί ίΗε (ΤοηίιαοίΟΓ ίθΓ ίΗε εοπδίΓυείίοη 

οί διΛτηαηηβδ ηιε ρΓβ$οηίε8 ίη ίΐιε ΤεοΗηίεαΙ δρεείίιεαίίοηδ (Αηηεχ Α οί ΐΗίδ 
Οοηίι-αοί) αη8 35 ρει· 3ίίηοΗε8 Αηηεχ Κ. Ιη 035ε οί 0831150 ογ 388ί(ίοη οί αηγ ιηα]θΓ 
δΐώεοηίΓ&είΟΓ ογ 5ΐιρρ1ίθΓ ίΗε (ΤοηίΓαοΙΟΓ δΐιαϋ ιεςυοδί ίΗε οοηδβηΐ ίη ννπΐίη^ οί ίΐιε 
ΡιποΙιεδεΓ. δυοίι εοη$εηί δΐιηΐΐ ηοί 8ε υηΓΟβδοηαΗΙγ \νίίΗΗεΙ8. Ρογ αηγ οίΐιεί' δυΗ- 
εοηίΓαοίΟΓδ ίο 8ε οΙιοδεη 8γ ίΗε ΟοηίιαεΙΟΓ αί ίίδ ο\νη 5θΙε άίδΟΓείίοη, ίΗε (ΤοηίΓαοίΟΓ 
\νϋ! αΐδο ίαΡε ίιιίο εοοδκίεπιίίοη ίΗε Ιοεαΐ δυρρΙίεπ?. 
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ΑΚΤΚΧΕ 13 
ΟϋΑΕΙΤΥ ΑδδυΚΑΝ€Ε 

1. ΤΙιε Ρυπ±356Γ 5Η&11 3ΐτ3η£ε, ννίΐΗίη ίΗε ίί3ΐτιε\νθΓΐ< οί ΙηίεΓ§ονεηιτηεηΐ3ΐ 
αβΓεεπιεηί βείινεεη οουηίπεδ ιηειτιΒεΓδ οί ΝΑΤΟ (5ΤΑΝΑΟ 4107) 3ηά τεΐεν^ηί 
ΜΟϋ Γογ $εΓνίοε$ 8εγοη(1 ί1ιο$ε ρΓονΐί1ε8 βγ 3ΤΑΝΑΟ 4107 &η(1 ίΗβ (ΤοηίΓ3θίθΓ δΗ&ΙΙ 
ίΐεεερί ΙιϊιπδοΙί 311(1 δΐιαίΐ ρΐΌουτε Ιΐια( ί!ιε Μηίπ δυΙιεοηίΓαοΙοΐ' δΐιαίί αΐδο αεεερί 
Οονειτιηιεηίαΐ ζ)υ3ϋίγ Α5$υΓ3ηοε ρειΤοηηείΙ Βγ ίΙιε 0επιΐ3η Οονεττπηεηί, ΜϊηϊδίΓγ οί 
Οείεηοε ΡΓοειίΓειτιεηί Α§επογ (ΒΎΒ). ΒΎΒ δ1ΐ3ΐΙ 35$ί§η ίο ίΐιε ρΓειηίδεδ οί ίΐιε Μαίη 
5υ5οοηΐΓ3θίοΐ' 4υ1γ 3υί1ιοπ3β<1 3ηΒ οοιηρείεηί ρεΓδοπηεΙ - ΙιεΓβίηβήεΓ τείβιτεά (ο 35 
ζ)ιΐ3ΐίίγ Α85ΐΐΓ3ηοε Κ.ερΐ'6$εηί3ίΐνε (ζ)ΑΡ) - ίο ρεΓίοιτη ςιΐ3ΐίίγ οοηίΓοΙ ίη 3θοοπΐ3ηοε 
ννίίΐι Αί^ΑΡΊΙΟ ιεςαΐΐ'ειτιεηΐδ 8υπη§ ίΐιε εχεευίίοπ οί ίΐιε ΟοηίΓβοΐ Γεΐ3ίε<3 ννίίΐι 
Οεδϊ^η, οοηδίηιοίϊοη 3ΐκ1 3οεερί3ηοε ύε$ί3 αηϋ ίπαΐδ (ΡΑΤδ, ΗΑΤδ, 5ΑΤδ) οί 
3υΒηΐ3πηε 1 αηά ίΐιε οοηδίηιοίϊοη αικί 3οεερΐαηοε ϋ63ί$ (ΡΑΤδ) Ρογ α!1 ηΐ3ίεπ3ΐ$ αηά 
δγδίειηδ ιηηηυίαοίυι-εά ίη Οειτηαηγ ίοτ 3υί»πΐ3πηο5 2, 3 3ΐκ1 4. 

2. ΤΗο ΟΑΡ. δΗαΙΙ, ίο (Ιιε εχίεηί οί ίΐιεϊι· ΓυηοΙίοηδ, οοιηιτιιιηίοαίε αη8 οοορειαίε 
οΐοδείγ ινίίΐι ίΐιε ΡυιοΙιαδΟΓδ Γερί'εδεηίηίίνεδ, νίζ. ΗεΙΙεηίο ΝβναΙ Βείαοΐιιηεηί οί Κίεΐ 
(ΗΝϋΚ), \ν1ιο 3 Ι 13 ΙΙ Βε ρΐΌρεΗγ αυίΙιοπδεοΙ (ο ίοΐΐονν ίΐιε εχοουίίοη οί ίΙιε Οοηίΐ3θί οη 
ΒοΗαΙί οί ίΙιε Ρυιτίΐ35εΓ, 35 Βεδοπ'ΒειΙ ίη Αιΐίοίε 34 οί ίΐιίδ ΟοηίΓαοί. 

3. ΤΙιε ΡυΓθ1ΐ3$εΓ βΙιηΙΙ 3ρροίηί, Γογ (Ιιε ραιΐ οί ίΙιε 0οηίΓ3εί ΓεΙαίεοΙ \νίί1ι ίΙιε 
οοηείπιοίϊοη 3η<1 3εοερί3ηοε 1ε$ί3 3η(11π3ΐδ οί $ιώιη3πηε5 2, 3 3Π(1 4, <3υ1γ 3ΐιί1ιοπ5θθΙ 
ΓερΓε5εηί3ίίνε3 - ΒεΓείη3ίί6Γ τείειτεί! ίο 35 Τεαηι οί ζ)ιΐ3ΐίίγ ΑδδΐίΓαηοε (Τζ)Α) - ίο 
ρειΤοιτη ίΙιε Οον6Γηιηεηΐ3ΐ 0(ιΐ3ΐϊίγ ΑδδυΓΗΐιοε 3ί 311 5ί3§εδ οί ίΐιίδ ΟοηίΓβοί, υρ ίο ίίδ 
εοηιρίείιοη. ΤΙιε Τξ)Α πΐ3γ Ιιε 3$5ΐ3ίε(1 Βγ 3η 3ΐιί1ιοπ5ε<3 ΟυβΗίγ ΑδδΐηΈηεε Αυίΐιονίίγ 
(Οΐ335ίΓιο3ίίοη δοοίείγ). 

4. ΤΙιε Τ(}Α δΐιείΐ 8ε οοηδίίίυίεοί Βγ 3ΐκ1 355Ϊ£ηε(} ίο ίΙιε ΟΡΟΙΑ ίη 3θθθπΐ3ηοε 
ννίίΐι 3ΐ-ίίε1ε5 7 3ηά 8 οί ίΙιε Οονεπιπιεπίβΐ ζ>υ3ΐϊίγ ΑδδΐΐΓβηοε Κε§υΐ3ίίοη$ Γογ ίΙιε 
Οείεηοε ΡΓοεοΓεπιεηίδ. Ιί5 ί3δΙ< 5ΐΐ3ΐ1 Βε ίΙιε ίίιΐίιΐιτιεηί Βγ Λ ο ΟοηίΓ3θίθΓ οί Ιιίδ 
εοηίΓ 3 είιΐ 3 ΐ οΒ1ί§3ίίοη5 Γείβίεά \νίΐΒ ίΗβ οοηίοπηίΐγ οί τη3ΐοπ3ΐ5 βηά $6Γνΐοε3 \νϊί1ι ίίιε 
εοηίΓ 3 θίυ 3 ΐ δίϊρυΐΗΐϊοηδ, ίΒε ΟΓεεΙί Α(1(1ε(1 Υ3ΐιιε (ΟΑΥ) 3η(1 ίίηιο οί (ΙεΙίνοΓγ, ϊη 
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3εοοπ33ηεε \νίίΗ ίΒίδ Αιΐίοίε, ΑΓίίοΙε 20 αη4 ίΒε ΟονεπιιτιεηίΒΐ ()ιΐ3ΐίίγ ΑδδΐΐΓΒηεε 
Κε§υΐ3ίίοη5 ίοΓ ίΒε ϋείεηοε ΡΓοευΓετηεηίδ (ε<1 .Ιυηε 1998). 

5. ΤΗε Τζ)Α, ίο ίΒε εχίεηί οί ΐίδ ίυηεΐίοηδ, δΒηΙΙ οοιηιτιυηϊοαίε αηά εοορεί'αίε \νίίΒ 
ύΐιε ΡυΓθ1ΐ356Γ’5 ΓερΓεδεηίηίίνεδ, νίζ. ΗεΙΙεηίο Ν3ν3ΐ ΟείηοΒιηεηΙ οί δ^3Γ3πΐ3η§3 
(ΗΝϋδ), ννΒο δΗαΙΙ 5ε ρΓορειτΙγ ιυίΒοπδεΟ ίο Γο11ο\ν (Βε εχεευίίοη οί ίΒε ΟοηΒ'αεί οη 
ΒεΒαΙί οί ίΒε ΡυΓεΒ350ΐ\ 35 <:1ε5θπΒε<:Ι ίη ΑπίοΙε 34 οί'ίΒίδ Οοπίνηοί. 

6. ΤΒε ΟοηίΓ3θίθΓ ίδ οΒϋ^εΟ (ο (Ιοειπηεηύ 3ΐκ1 ίιηρίειηεηί 3 ρυαίϊίγ Αδδΐηβηεε 
δγδίειη δαίίδίγίη^ ίΒε Γεςυηειηεηίδ οί 130 9002/94 αηΟ 8ε οεΓίίίϊεά Βγ αη αρρίΌρπβίε 
ιηεηιΒει· οί ίΒε 1ηΙεπΊ3ΐίοη3ΐ Αδδοεί3ίίοη οί 0ΐ3δδίίίθ3ίίοη δοοίείίεδ (ΙΑ05) οηε (1) 
γε 3 Γ οί ίΒε ΕίίεοΙίνε ϋ3ίε οί ίΒίδ Οοηίπιεί. Ρογ ίΒε οΒ]εεί οί Ιΐιί5 Οοηίΐ'αεί, ίΒε 
ΟοαίΓ^οίοΐ' Ϊ5 ΒουηΟ ίο δΐιΒιηίί ίο Τ()Α α ζ)ιΐ3ΐίίγ Ρΐ3η \νίίΒίη ί\νεηίγ ίνο (22) ιτιοηίΐΐδ 
αίίβΓ ίΒε ΕίίεοΙίνε Ρ3ίε ίη 3θοοηΐ3ηοε \νίί1ι ίΒε ΟονεπιιηεηίΒΐ ζΐυηΐίίγ Α55υι·3ηοε 
Ρ.ε§ηΐ3ίίοη5 από Αζ)ΑΡ-120. ΤΗε Τζ)Α ννίΐΚ ννίίΒίη ίοΛγ (40) 03γδ ίτοηι ΙΒε Οηίε οί 
ι-εεείρί, πρρίΌνε ίΒε ξ)ιΐ3ΐίΙγ Ρΐαη ογ ρΐΌνίΟε Βί$ Γειη3Γΐί5. / οΒδεη/Βίίοηδ ίοΐ’ 
εοηδίιίει-αίίοη. ΤΙιε ΟοηίιαοίΟΓ δΙκιΙ! ίΒειχ'ίοι-ε εοιηρίγ ννίίΐι ίΒε ΤΟΑ'δ Γειη3ΐ1<5 / 
οΒδεί’νηίίοηδ 3η0 Γε-δΐιΒιτιίΙ ίΐιο Ουαίίΐν Ρΐίΐη ννίΐΐιίη (εη (10) Οαγ$ 3ίίεΓ ίΒε Οαίε οί 
Γβεείρί. Είπα! 3ρρΐΌν3ΐ Βγ Τ()Α δΒαΙΙ Βε ρειίοπηεΟ ννίίΒίη ίΐιε ίο11ο\νίη£ ίεη (10) Οβγδ. 
II ίδ οεεερίεΒ ίΐιαί ίΒε ()υ3ΐίίγ Ρΐαη ίιτφΙειηεηίεΟ Βγ ίΒε ΟοηίΐΊΐείοΓ εοιιΐά Βε, ίο11ο\νίη£ 
ΐίδ 3ρρΐΌν3ΐ, $υρρ1ειηεηίε0 Βγ δρεείίιε α04ίίίοπ3ΐ ιεςυίΓειτιεηΙδ, \νΒίεΒ 5 Β 3 ΙΙ Βε 
ιηιιίυηΐΐγ 3§Γεε<1 Βεί\νεεη ίΒε Ρ3ΐ1ίε8. 

7. ΤΙιε 5υΒεοηίΓ3θίθΓ5 δεΙεοίεΟ Βγ ίΐιε Οοηίι^οίΟΓ ννίίΒ ίΒε ΡιΐΓθΒ35εΓ5 εοηδεηί, 
δ1ΐ3Π ίιηρίοηιεηί 3 ζ)ιΐ3ΐίίγ ΑδδυΓΒηεε δγδίειη ίοΐ' ίΐιε ριοΟηοίδ 3η<1 δεΓνίοεδ ηδδίβηεΟ ίο 
ίΒειη Βγ ίΐιε ΟοηίΓ3οίθΓ, ίΒ&Ι δΒβΙΙ 53ίίδίγ ίΒε ΐ'εςιιηειηεηίδ οί 150 9002 3η0 150 9001 
ίοΓ άεδί^η εοηίΓΟΙ. Α1ίειτΐ3ΐίνε!γ, ίΐιεγ δΒαΙΙ ίιηρίειηεηί 3 ΡοΐΒΐίίγ δγδίειη 3ρρΐΌνεΒ Βγ 
ίΗε ΟοηίΓ3θίθΓ ίη 3εεοπί3ηεε χνίίΡι Ηί$ ζ)ιΐ3ΐίίγ Αδδίηχιηοε δγδίεηι ρΐΌοεΒιίΓεδ. 

8. 1η ίΒε ΟοηΐΓ3είοι· ; 8 εοηΐΓ30ίδ ννίίΒ δυρρΙίεΓδ / ιη3ηιιί30ΐιΐΓει-5 οί 3 ίοιτεί^η 
εουηίΓγ ίο Βε ίοτεδεεη ίΗβΙ ίΒεγ δΒ3ΐ! Βε δυΒ]εείε(1 ίο, υροη τεςυεδί Βγ ίΒε ΡυΓοΒ3δθΓ, 
ΟονοΓηΓηεηΐ 3 ΐ Ριΐ 3 ΐίίγ ΑδδαΓ3ηεε Βγ 3 εοιηρείεηί 3υίΒοηίγ οί ίΒεή εοηηίπεδ. 
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9. ΤΗε ΟοηΐΓ3.οίθΓ $5311 Ϊ3$ιιε ιτιοηΐίιΐγ 3ηά άεΙίνεΓ ίο Τζ)Α βπ<1 ΗΝϋ5 
Γβδρεοίίνεΐγ, 3 οοηδίτχιοίίοη ρΐ3ηηίη§ ίϊιτιε δοΐιεάϋΐο ίοΓ (Ηε 30ϋϊνίίίε3 ίβ1(ίη§ ρΐ3εε ίη 
Ηί$ ρΓ6ΓΠί365. 

10. Α1Ι ίη5ρεεΐίοη$ αηΗ εν3ΐυαίίοη5 5ΐΐ3ΐ1 5ε ρεί'ίοπτιεά ίη $υεΗ 3 ιτιαηηεΓ ΐΗαί ννϋΐ 
ηοί υηίΐυΐγ Ηεΐαγ ΙΗε \νοι·)ί. Αηγ ίΐοοιιιηεηί αικί 8αία ννΗίοΗ ίΗε ΟοηίΓαοίοΓ ννίΐΐ δυΗητίί 
Ιο Τζ)Α. ΗΝΡ5. ΗΝϋΚ αικί ΡΑΡ. Γε$ρεείίνε1ν ίοΓ αρρπτναΐ, 5ΐια1! 5ε Γείυπτείΐ ίο ίΗε 
(ΤοηίΓαοίοΐ', ννίίΗ ίΐιε αρρΐΌρπ3ΐε αρρωναΐ ογ ευηιιηεηίδ, ίί' 3ηγ, ν/ίίΐιίη ίννεηίγ (20) 
8αγ3 Γγοιπ ίΗε 5υ5ιηί$3ίοη <Με. Ιη ίΗε ενεηί ίΗε 5οευιηεηΙαίίοη Ϊ3 ηοί Γείυπτεοί αίίεΓ 
ίΗε Ι3ρ5ε οί ί\νεηίγ (20) Οαγ$, ίΗε 5υ5ιηίΙίε5 (Ιοευηιεηί αικί Ηαία 5 Η 3 Ι! 5ε εοη5ί<ίεΓε<ί 
αρρΓΟνεά. 

I I. ΤΗε ΟοηίΓ3είοΐ' ογ ίΗε Μ3ίη δυΗεοηίπτοίΟΓ 5 Ηα11 αο)νί3ε ίη \νπίίη§ ίΗε ΤρΑ, 
ΗΝϋδ, ΡΑΡ. αηϋ ΗΝΟΚ. τεδρεείινεΐγ οί ίΗε ανηίΙαΗΠίΐγ οί ηΐ3ίεπ3ΐ3 αικί ίΐειη$ ΐ'εαίΐγ 
Γογ ΡηείοΓγ Αεεερί3ηεε Τε3ί3 (ΡΑΤ) αί ίΗε δυΗεοηΐΓΒοίοΓδ' ρΓειτιί$ε$, αί 1ε35ί οηε (I) 
\νεεΙ<; ίη αίΐναηεε. Ιη αο!ε)ϊίιοη, ίΗε Οοιιίιαοίοΐ' δΙταΙΙ ηοΐίίγ, ίη ίΗε 53ΐοε ιτιαηηεΓ, α5ουί 
ρΓεΙίιηίη3Γγ ίηδρεείίοηδ από ίη-ρίαηί ίεδίδ αί Ιεαδί (Ιιτεε (3) ν/αιί<ίη£ ϋαγ$ ίη αοίναηεε. 

12. ΕαεΗ ίηδρεείίοη κΐιηΐΐ εοιηπιεποε αικί 5ε εοηιΐιιείεϋ ριοηιρίΐγ ίη οιχίετ ηοί ίο 
υηίΐυΐγ <ίεΐ3γ ίΗε ννοιαίίεΐ' ίΗε οοηΐιαείυαΙ ίίειηδ ννεΐΌ πιαείε αιε 3ν3Ϊ1α5Ιε Γογ 
ίηδρεείίοη. 

13. Ιπεδρεείίνε οί ίΗε 3εΐίνίίίε3 οί ΙΗε ΤΡΑ, ΗΝϋ5, ΡΑΚ. αικί ΗΝϋΚ ίΗε 
ΡοηίΓΗΟΐοΓ Ϊ3 ηοί Γε1εα$ε<ί ίτοιτι Ηίδ δοΙε ΓεδροπδίΗίΙϊίγ ίοΓ ίΗε 53ίί3ί3είθΓγ 3ΐκί Ιίιτιείγ 
εχεευίίοη οί ίΗε Ρτο)εεί. 

14. ΤΗε ΡυροΗαδει- $Η3ΐ1 απ^η^ε 3 Οειίίίιεαίε οί Οοηίοπηίίγ (ΟοΟ) ίο 5ε ΐ53υε<3 
ίοΓ εαείι 5ιι5ηταπηε, ίη αεεοιχίαποε ννίίΗ ίΗε Οονεπτιηεηίβΐ Ρυαίίίγ Α55υΓ3ηεε 
Κε§ιι1αίίοη$ εονεππ§ ίΗε δυΗιηβπηε αη(ί ίίδ δγείειτίδ. 

15. ΕδρεείαΙΙγ ίοΓ 5υ5ιηαπηε 1 ΐΗαί \νί!Ι 5ε 5υίΙΐ ίη 0εητΐ3ηγ, 35 \νε1Ι 33 ίΗε 
Ραε1ο§ε Μαίεηαΐ5 ίΗ.3ί \νί11 5ε εοη5ίηιείε(1 ίη Οεητιαηγ ίοΓ 3υ5πΐ3πηε$ 2, 3 3η<ί 4 ίΗ3ί 
\νί!1 5ε Βηίΐί ίη ΟΓβεεε, 3 ΟεΓίίίιοβΙε οί Ροηίοππίίγ (ΟοΟ) δΗβΙΙ 5ε Ϊ5$υεο1 5γ ίΗε 
ΟονεπιιηεηίΕΐ ριΐ3ΐϊίγ Α5$ιΐΓ3ηοε οί ίΗε ΚεριΛΗο οί 0επτΐ3ηγ (ΒλΥΒ). 
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16 . Πιε ιη3ίεη3ΐδ &η <3 δγδίεπίδ οί 3ιι6ιη3ηηε 2 , 3 3ΐκ1 4 ί63ί ννϊΐΐ 6ε 6 ιιΐ 1 ί ίη 
Οτεεοε, 35 \νε 11 35 ΐΗε Γ3\ν πΐ3ίεη3ΐδ τεςυίΓεά ίθΓ ίΚεΪΓ εοηδίηιοίίοη δΐιβίΐ 6ε 
3εοοιηρ3ηίε<1 6γ Οειίίίϊεβίβδ οί Οοηίοπηίίγ ίδδΐιεά 6γ ίίιε Γείενπηί ηΐ 3 ηυί 30 ΐυΓεΓ 5 . Τ6ε 
ίιη3ΐ ρτοόυείδ ( 51 ΙΒΜΑΚ.ΙΝΕ 8 ) 5ΐΐ3ΐ1 6ε 3<χοΓηρ3ηίε<3 6γ (6ε ΟειΙίΓιοβΙε οί 
Οοηίοπτπίγ (ΟοΟ) εουηίεΓδίβηεό 6γ ΐΗβ Τζ)Α οί ΟϋΟΙΑ. ν/Ηεη ίΗεδε εει-ίίίίοαίεδ 3 γο 
ίδδυε< 1 . 3ίίει* Ι6ε δυοοεδδίυΙ οοηιρίείίοη οίηΠ 3 θοερί 3 πεε Ιβδίδ αηϋ ίηαΐδ, ίίιε ςυαίίίαίίνε 
ϋεϋνοΓγ οί'ίΐιε ηιοίεπαΐδ οί διώιτιαπηεδ 2 , 3 αη(Ι 4 ίδ οοηδίϋεΓεοΙ αδ ρειΊοππαΙ. 

17 . ΡεΓ5οη3ΐ εχρεηδεδ οί Ιίιε Ρυι-οΙιοδει-'δ ρενδοηηεΐ (δ3ΐ3πεδ, ΙνανεΙΙΐη^, 
6θ3τ<ίίη§, Ιο(Ι§ίη§, 6ε3ΐί1ι ϊηδυνβηεε είε.) 35 δεί ίοΐ'ίΐι ίη ίΐιίδ ΑιΤίοΙε, δ1ΐ3ΐ1 6ε 3ϋ (6ε εοδί 
3ΐι8 εχρεηδε οί ίίιε ΡυΓθ1ΐ35ει\ 

18 . Τ6ε ςυβίίίγ $(3η(1αικ!$ 130 3η8 Αζ^ΑΡ, ννΐιίοΐι 3Γε ναΐίίΐ 3ί ίίιε Ιίιηε Ιΐιίδ 
ΟοηίΓ3θί εονηεδ είίεείϊνε 30(1 ιείειτεί] ίΐιΐ'ου^ΐιουί Ιΐιίδ Αιΐϊοίε, δΙιβΙΙ 6ε πϊΐρίειηεηίεοί 
3ΐκ1 6ε ν^ΐίεΐ υηΐίΐ ίίιε Γιη3ΐίδ3ίίοη οί ίίιε Οοηίΐ'αοί. 
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ΑΚΤΙίΧΕ 14 

ΑΟΟΕΡΤΑΝΕΕ ΤΕ8Τ5 ΑΝϋ ΤΚΙΑΕ5 

1. ΤΗε Αεεερίαηεε Τεδίδ 3η(1 Τηαίδ οί ίΗε οςαίριηεηΐ αηά (Ηε δγδίετηδ οί ε3εΗ 
δυΗηιαηηε δΗαΙΙ 5ε ρετίοητιείΐ 38 ίο!Ιονν$: 

Μ. Ραείοτγ Αεεερίαηεε Τεδίδ (ΡΑΤδ) Ιο 5ε εοικίυείείΐ αί ίΗε ΟοηίΓηείοίδ 
αηίΐ Ιιϊδ $υ5εοηίΓαεΙοΐ'3' ογ δυρρΙίεΓδ’ ρΓ0ΐηί8ε5. 

1.2. ΗβτΗοιίΓ Αεοερί3ποε ΤπαΙδ (ΗΑΤδ) ίο 5ε εοηΟυείεί) 3ί ί5ε ΟοηΙταείοί 
3 δΗίργαιτΙ Γογ διώτηαπηεδ 2, 3 & 4 αη<3 3ί ί!ιε Μαίπ δηΗεοηίναείοίδ 35ίργαι·(1 
ΓθΓ3υ5ηΐ3πηε 1. 

1.3. 3ε3 Αεεερίαηεε ΤπαΙδ (3ΑΤ5) ίο 5ε οοηιΐιιείείΐ 3ίί0Γ εοιπρίείίοη ηηίΐ 
Γϊίίίηβ ουί οΓεαεΗ δυΗιηαπηε. 

3υε5 ίε 3 ί 3 5είη£ 5 εκεί η εοΐΐεείίνεΐγ ιείειτείΐ ίο 38 "Αεεερίαηεε Τεδίδ αηιΐ 
ΤπαΙδ" (3ΑΤδ αηεΐ ΗΑΤδ 5είη§ Ηειείη τεΓειτείΙ ίο 33 Αεεερίαηεε ΤπαΙδ). Τ5ε ϋδί οί 
Αεεερίαηεε Τε 3(5 3η4 ΤπαΙδ [Εί$ί οί ΡειΤοπηαηεε Ρτοοίδ (ΕΟΡΡ)] ί$ ηιυίυαΙΙγ α^τεετ! 
5είννεεη 15ε Ρατίίεδ αηίΙ Ϊ3 ριε$εη1ε8 ίη Αηηεχ Α, ΒΟι\ 0603. 

2. Τ5ε ρΐΌεεάυιεδ οί ί!ιε 5υ5ιηαπηεδ' ΗΑΤδ απΟ 8ΑΤδ 3ΐε δρεείίιείΐ 5γ 15ε 
(ΤοηίΓ 3 είθΓ ίη εοορεταίίοη ννίΐΗ ίΙιε Ρυτεΐιαδετ πη<5 ί5ε ζ)ΑΚ αηεΐ 5ανε 5εεη αρρτονείΐ 
5γ ί5ε Ριπ-εΐιαδετ αη<3 15ε ΟΑΡ.. Αηγ εΗβη^εδ ίο ίΗεδβ ρτοεε^υτεδ εαη 5ε ηιαίΐε αδ 
ίοΐΐοννε: Τ5ε ΟοπΙγηοΙογ δ1ΐ3ΐ! δΐιΗιηίί (Ηιόιι§Η ίΗε Μαίη 3υ6εοηΐΓ3είθΓ ίο 15ε ΟΗίεί οί 
ί5ε Ιηδρεείοτδ (ΗΝϋΚ) αηοΐ ίο ίΗε ζ)ΑΚ., 3 άτ3Ϊί οί ί5ε τεΐεναηί ίεδί δρεείίιεαίίοη ηοί 
Ιαίετ ϊΐιαη ηίηείγ (90) ϋαγδ ρποΓ ίο ίΗε εχεειιίίοη οί (5ε τεΐεναηί Τεεί αηά Τπαΐ οί 
δυΗιηαπηε 1. Τ5ε ΟΗίεί οί (Ηε Ιηδρεείοτδ αικί ί5ε ζ)ΑΚ. δ5α11 δΐιΗνηίί ίΗεΐτ εοιηιηεηίδ 
ΐη \νπίίη§ ννίίΗίη ίννεηίγ (20) ϋαγδ ίτοτη ίΗε <3αίε οί τεοείρί. Ιη ί5ε ενεηί ίΗαί ηο 
εοηηηεηίδ αιε τεεείνεΟ, ί5ε ίεδί δρεείίιεαίίοη δΗαΙΙ 5ε άεειηεΟ αρριονεά. Τ5ε 
Οοηίταείοτ δΗαΙΙ, ννίίΗίη ίεη (10) ϋαγδ αίίετ ίΗε εχρϊτγ οί ίΗε ίννεηίγ (20) ϋαγδ ρεποά, 
δυΗιτιίΙ ίΗτου§5 ίΗε Μαίη 5υ5εοηίΓαείθΓ ίΗε ίιηαΐ 1ε3ί δρεείίιεαίίοη. 1η 035ε οί αηγ 
(Η$ 3 §Γ 66 ΓηεηΙ, ίΗε ΟοηίταείοΓδ ΡΐΌ)εεί Μαηα§ει\ ίΗε ΟΗίεί οί (Ηε Ιηδρεείοτδ αηιΐ ίΗε 
ς>ΑΚ $Ηα11 ρτοτηρίΐγ πιεεί ίο δβίίΐε ίΗε ίδδηε. ΤΗε ρτοεεάιιτεδ ίοτ ίΗε ΗΑΤδ αη(3 5ΑΤδ 
οί δυΗπιαηηεδ 2, 3 αηό 4 δΗ3Π 5ε ίάεηίΐεαΐ ίο ίΗε τεΐεναηΐ ρΓΟοεΟυτεδ αρρίιεά ίοτ 
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5ιΛιτΐ3πηε 1. Αηγ ώίίεΓεηοεδ δΗ&Π 5ε ίόεηίίίϊε<1 επ 8 ρκφεΓίγ άοουπτεηίβά ϊη οπίβτ ίο 
5ε αρρΓονεό 5γ ί5ε ΡυηοΗΕδεΓ. 8υο5 Ερρινα! δ5οιιΙ<3 ηοί 5ε ιιηΓεΕδοηΕ51γ \νϊί55ε1<1 

3. υηΓιηϊδΗεά \νθΓΐ<, όείεοίδ, (Ιείΐαεηοϊεδ, οιτιίδδίοηδ επγ! 8ΕΓΠΕ§εδ ΕδοεΓίαιηείΙ 
άυπηβ [5ε ΑοοερίΕηοε ΤεδΙδ ειι<4 ΤπΕίδ δ5ου1ά 5ε οοιτεοίείΐ 5γ ί5ε ΟοπΙγεοϊογ, \ν5ο 
δΗΕΐΙ 5ε τεςίΗΓεό [ο τερεβΐ (5ε ΓεΙενΕΠί ΗΑΤ ογ 3ΑΤ οί (5ε εοιτεδροη(ϋη§ δγδίειτι, 
\ν5εΐ'ε ηοοεδδΕΓγ, ίη οιείκΐ' (υ ϋειηοηδίΓΕίε (5ε οοιτεεί ίυηοίίοηιηί’ οί ί5ίδ δγδίειη. 

4. ΑΙΙ ΑοοερίΕηοε Τιΐαΐδ (ΗΑΤδ, 5ΑΓδ), εχεερί (5ϋδε ίεδίδ εικ) ΙπΕίδ ίο 5ε 
ρεΓί'οιτηείΙ <4υπη£ (5ε ννΕΠΈηίγ ρεποά 35 ρεΓ Αηηεχ Β, 55ε11 5ε οοικίυοίείΐ 5είοιε (5ε 
ίΐεΐίνει-γ οΓεΕθ5 3υ5ιηΕπηε. 

5. Ραιί οί ΑοοερίΕηοε Τπαΐδ ιτίΕγ 5ε οοικίυοίείΐ (1υπη§ 15ε νναιτΕΠίγ ρεποίΙ, ίί 
ιηιιίυΕίΙγ Είρ-εεό υροη. 

6. ΑοοερίΕηοε Τεδίδ επ( 1 ΤπαΙδ δ5αΙ1 5ε οοη8υοίε8 υηόεε ί5ε ήιΐΐ Γ6δροηδί5ίΙίΙγ οί 
(5ε ΟοπΙγεοΙογ ννΐιο ίδ τεςυίΓεό ίο ριονκίε (5ε αρρΓορπαίε ιηεΕΠδ αη8 ρείδοηηεΐ Γογ 15ε 
εχεουίϊοη οί ΐ5ε ΤπιιΙδ. εχεερί ίθΓ ευο5 ίεδίδ ίοιεδεεη ίη Αηηεχ Β ίο 5ε ρετίοπηεϋ 
(Ιυπηι. Ηιε ννΕΠΈηίγ ρεπού. Τ5ε ΡυΓοΙίΕδεΓ κ5εΙΙ ιηΕίε ΕνοίΙαΠΙε (5ε οίίιοεΓδ ηηιΙ εκενν 
Εδδί^ηεϋ ίοΓ ί5ε διώηίΕπηεδ ίοΐ' ΕδδίδίΕποε ύυπη§ 8ΑΤδ, ίί αναίΐ35!ε αηίΐ ιί ΓεςυεδΙεϋ 
5γ ί5ε ΟοηίΐΕοίοΓ. 

7. ΑοοερίΕηοε Τεδίδ &ηά Τπε 1$ ΟΕΓπεύ ουί Είίοι· ί5ε ύεΐίνειγ οί ί5ε 3υ5ηΐΕπηεδ Εδ 
ρει- 35ονε ρΕΓΕβΓΕρΙίδ 4 Εηύ 5 ογ οΛεηνίδο &£Γεεύ δ5Εΐ1 5ε εοηύυείεύ υηύει- ί5ε 
Γθ5ροπδί5Πίίγ οί 15ε ΡυπΤίΕδεΓ. Ρον ί5εδε ΤγϊεΙε οη Γεςυεεί οί ί5ε ΡυπΤίΕδεΓ (5ε 
Οοηΐι-ΕοίοΓ ίδ Γοςυίι-εά ίο ρΓονίύε Εί 5ίδ εχρεηδεδ 15ε ηεοβδδΕΓγ ιηεΕηδ Εδ ίοιεδεεη ίη 
ί5ε τεΙενΕπί ΕβΓεεύ ίεδί ρΓοοεάυΓβδ ίοΐ' (5ε εχεουίϊοη οί ί5ε ρΕΓίίουΐΕΓ Τπε]$, ίί 
ηεοεδδΕΓγ Εηά ί5ε ρενδοηηεΐ Εδ ύεειπεύ ΕρρΓορπΕίε 5γ ί5ε ΟοηίΐΈοίΟΓ ίθΓ δυρροιί. 

8. 3ανε Εδ ίοι* ρΓονίύεύ ίη ρΕΓΕ£ΓΕρ5 14 οί ί5ε ρΐΌδεηί ΑΛίοΙε 14, ίη οΕδε Ι5αΐ, 
Γοΐΐοννίη^ ε ιηυίυΕί Ε^Γεειτιεηί, ρΕίΙδ οί 15ε ΑοοερίΕηοε Τεδίδ &ηά ΤπΕίδ οί ί5ε Οοιτώαί 
8γδίεητ ογ Εηγ οίΗεΓ ίεδί ογ ίηΕΐ ηΐΕγ ηοί 5ε ρεΓίοπηεά ρποΓ ί5ε άεΙινεΓγ οί ί5ε 
3κ5ΓηΕπηε, Εδ ϊί ίδ δίίρυΐΕίεύ ίη ί5ίδ ΕΓίίεΙε, ί5ε εςυίνΕΐεηί Επιουηί ίθΓ ίεδίδ ηοί 
ρεΓίοιτηεά 55 ε! 1 5ε Γείπι5υΓδεά ίο ί5ε ΡιίΓοΚΕδεΓ. Τ5ε ϋεΙινβΓγ αηά ΑοοερίΕηοε 




3854 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


Ρνοίοεοί, 33 ρβΓ Αιΐΐοίε 16, δΗαΙΙ 6 ε 8 Ϊ§ηεό ν/ίίΗ ίΗε ΓεδεΓνυίϊοη οί π@Ηίδ ίθΓ ίΗε 
νοδρεοίϊ νε δγδίειτίδ ηοί ίεδίεΗ. 

9. ΤΗε ΡυΓοίιαδεΓ $Ηα11 ρΓονϊεΙε ογ δΗαΙΙ πιταη§ε ίΗε 3 ν 3 ϊΐ 3 Ηϊ 1 ϊίγ 3 ί Ηϊδ εχρεηδε οί 
ΟίΗεΓ ηανδ! δΗϊρδ, 3 ΪΓ 0 Γ 3 ίί, Ηεΐϊοορίενδ 3 ηά ί 3 Γ§είδ ηεοεδ 33 Γγ ίθΓ ίΗε εχεουίϊοη οί ΗΑΤδ 
ϋΐΐίΐ 5ΑΤδ, \νΗϊοΗ νεςυΪΓο δυοΗ αναϊΙαΗϊΙϊίγ: ΡυιΐΗεηπΟΓε ίΗε ΡυΓοΙιαδΟΓ δΗαΙΙ ρνονίΗο 
ίΐκ' ηβοβίδαΐΎ ννεαροηχ (ηδ δεί ίο Π Η ϊη Αηηεχ (2) ίθΓ ίΗε εχεουίϊοη οί'ίΐιε Γείεναηί 
Τεδίδ ϋηϋ Τιϊαΐδ 35 δίϊρυΐυΐεϋ ϊη 33 Ϊ 8 Αηηεχ ογ 33 ιηυίυυΙΙγ Αί'ΐεεά υροη. 

10 . 1η 033 β οί'Γερβίϊΐϊοη οί Τεδίδ 3 ΐκ 1 Τπ 3 ΐδ Ηεοδυδε ίΗε δυΗνηαηηε (Πώνί ιτιεεί ίΗε 
ρειΊοπτιαποε ναΐυεδ, Ιΐιε οοδί ΓεΙαίοΗ ν/ίίΗ ίΗε ρΓΟνϊδϊοη οί' η&να1 δΗίρδ, αΪΓΟΓβίί, 
ΗεΙίεορίεΓδ 3 ηο 1 ί 3 Γ£εί 5 33 ννεΐΐ 35 ίΗε εοδί Γογ ίΗε εχρεηίΠίυΓε οί απητιυηίΐϊοη, ίυεΙ 3 η 6 
οοηδυιηαΗΙεδ ηεεΗενΙ ίθΓ ίΗε Γερείίίΐοη οί ίεδίδ αη4 ίπαΐδ δΗαΙΙ Ηε Πόντιε Ηγ ίΗε 
ΟοπΙγοοΙογ. 

11. 1η 03 δε οί α ίονρεϋο ογ Εηθ 3 ρδυΐ 3 ίε 8 Ηδηροοη ΟειΤίΗοαίΐοη Τεδί νείιίοίε 
(ΕΗΟΤν) Ιοδδ ίΙυπη^ 3 ρειίοϋ οί η^νεεΗ 5ΑΤδ, ίΗε ίονρεΗο ογ ΙΗε ΕΗΟΤν ννϊΙΙ Ηε 
ιερΠιοείΙ αί Οοηίνυοίοίδ εοχί ίί ΙΗε Ιοδδ οί ίΗε ίονρε<.1ο ογ ίΗε ΕΗΕΤν \ναδ 8 υε ίο ίΗε 
ΗιιιΙί οίίΗε ΟοιηΗαί δγδίειη οί ίΗε δυΗιηαπηε. 

12. ΤΗε ΡυιοΙιαδεΓ δΗαΙΙ ηοί \νϊίΗΗο1<3 ΙΗε δΐβηυίυιε οί' ίΗε Αοοερίοηοε Τπαΐδ 
ΡΐΌίοεοΙδ \νΗεη ιπιπογ ( 1 ενί 3 ίϊοηε εχίδί 3 η 4 δυοΗ < 3 ενΪ 3 ίίοηδ 6 ο ηοί ΗϊικΙεΓ ίΗε 
οοιηρίεΐϊοη οί'ίΗε Ηδδϊο ορεναίϊοη ογ ιηίδδίοη ον εη 43 η§εΓ ΙΗε $υίείγ οίίΗε εςυϊρηηεηί 
3 ηε 1 ίΗε ρενδοηπεί. δυοΗ 6 ενΪ 3 ίίοηδ, Ηο\νενεΓ, δΗδΙΙ Ηε Γεοίϊίιεό Ηγ ίΗε ΟοηίΉΟίΟΓ 
\νίΐΗίη ίΗε δοοηεεί ροδδϊΗΙε ίίιτιε. 

13. Αοουδίϊε 3 η 8 ιτΐ 3 £ηείϊο δΪ£Π 3 ίυΓε ίεδίδ ίθΓ 8 υΠπΐ 3 ηηε 3 2 , 3 3 η 6 4: 

Ιη 03 $ε Ιΐΐ 3 ( βΓίεν ίΗε δυοοεδδίυΐ οοηιρίείϊοη οί 311 ΗΑΤδ 3 ιί 6 8 ΑΤδ Γογ 
5 υΗιη 3 πηεδ 2, 3 3 πά 4 3 π 6 ρποΓ ίΗείν (ΙεΙίνοΓγ ίο ίΗε ΡυνοΙίδδεΓ, ίΗεΓε 3 νε ηο ΓυοϊΙϊίϊεδ 
ίη Οεεοε ίθΓ ίΗε εχεουίϊοη οί ίΗε 3 θουδίίε 3 ηά ιτΐ 3 §ηείϊο δΐ^ηαΐυΓε ίεείδ ίον ίΗε 53 Ϊ 8 
δυΗτηβπηεδ, ίΗεη ίΗε ίο11ο\νΐη§ \νϊ11 3 ρρ 1 γ: 

13.1. ΟεΙϊνεΓγ οί 5ιιΗνη3πηε(δ) 5 Ηβ11 Ηε ρειίοϊτηεΗ ίο ίΗε ΡυΓοΗ3δει-, 
ρΓονϊάεά ίΗ 3 ί 311 οίΗεΓ οΗ1ϊ§3ίϊοηδ οί ίΗε ΟοηίΓ3θίθΓ \νϊίΗ Γεδρεοί ίο ίΗε 
ΟεΙϊνεΓγ 3 ηά Αεεερί 3 ηεε οί ίΗε τεΐενεηί 5ιι Ηιη3πηε 3θοοπϋη§ ίο ίΗε ΟοηίΓ3θί 
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1ΐ3νε 5εοη ίυΐίϊΐΐεύ, ενεηίυβίΐγ τεδΐ ροίηίδ δίίΐΐ ίο 5ε ο1ε3Γ8<Τ. Ρϊνε (5) ύ3γδ 
5είθΓε ίΗε ύεΙινεΓγ οί εεοΗ 5η5τη3πηε ίΗε (3οηίΓ3θίθΓ δΗπΙΙ ίδδΐιε 3ηύ ρΓεδεηί ίο 
ίΐιε ΡϋΓοΗεδει- 3 εοΓρθΓ3ίε “Ρβγπιεηί Οθ3Γ3ηίεε ΤείίεΓ ίίήεεη ρειτεηί (15%) οί 
[Ηε ρποε οί ίΗε ΓΟδρεείίνε 5υ5πΐ3ηηε 3δ τείειτεά ίο ΐη Αιίίοίε 5 ρ3Γ3§Γ3ρΗ 3 
ΙιεΓεοί. Τΐιίδ 'ΤΗγιηεηί Οιΐ3Γ3ηίεε ΕεΐίεΤ’ \νίΙ! 5ε ν&Πϋ ύυηη§ ίΗε \νΗο!ε 
ρεπού οί εχεευίίοη οί ίΗε αοουδίίε 3ηύ ιτια§ηείίο δί^ηΒίυΓεδ 3ηύ ννίΙΙ 5ε 
Γείιιπιαΐ ίο 15ε ΟοπΙγοοΙογ αίίεΐ' ίΗε δυοεεδδίυ! οοηιρΙείίοη οί ίΗεδΟ ίεδίδ. ΤΗεδο 
ίεδίδ ιηυδί 5ανε 5εοη εοηοΐυύεύ ννίίΗίη 3 ρεπού οί ίινε (5) πιοηΐΗδ αίίεΓ ί5ε 
(1ε1ΐνει·γ ύ 3 ίε οί 03θΠ 3υ5ιηοπηε. ΑίίεΓ ί5ϊδ ίϊνε (5) ιηοηίΗ ρεπού, ίη οαδε ί5ε 
ίεδίδ 5ανε ηοί 5εεη ρειΤοηηεύ, ίΗε Ρ3γιηεηί Ου3Γαηίεε Ηείίεΐ' $5311 5ε Γβίυιηεύ 
ίο ίΐιε ΟοηίΓΒΟίοΓ. ' 

13.2. Ιη ίΗε νναιταηίγ ρεπού οί 3υ5ηΐ3πηεδ, α$ ρεί' Αιΐίοίε 17, ίΗε ίππε 
ηοεύεύ ίοι* ίΗε εχεευίίοη οίίΗεδε ίεδίδ δΗαΙΙ 5ε αύύού. 

13.3. Α1Ι ίΗε δίίρυΐαίϊοηδ οί ίΗε Οοηίΐ3εί δΗαΙΙ 3ρρ1γ ννίίΗ ίΗε Γβδβτνοίϊοη οί 
ίΗε ίοΙΙοννίηι» δυΠραιαιρ-αρΗ. 

13.4. Ιη εΰδε ίΗαί ίΗε δίίρυΐαίΐοπδ οί Αι-ίϊείε 26 αρρΐγ, ΐΗεη (Ηε δυ5)εοί δΗαΙΙ 
5ε αύύΐΌδδεύ ίοΓ ίίηαΙ ύεοίδίοη (ο ίΗε 3ΐ·5ΐίΓαΙϊοη αδ ρερ Αιΐίείε 28. 

14. ΤΗε Ραιΐίεδ εχρι-εδδΐγ δί3ίε, Γοοο^ηίδε βη<3 3^Γεε ΗειεΗγ ίΗαί ηο οΙΗογ 
Αεεερΐ3ηοε Τεδίδ αηύ Τπαΐδ αιε ηεοεδδαιγ Γογ 5υ5ιπ3πηε 1, ννΗίοΗ ίδ Γεαύγ ίοΓ 
Αοεερί 3 ηεε ίη αοοοΓύαηοε \νίίΗ ΑΓίίεΙε 16 οί ίΗίδ ΟοηίΓαοί 35 ίΗίδ \ν3$ εοηίπτηεύ 5γ 
Β3νΒ \νίίΗ ίίδ ΙεΙίεΓ οί 22 ΟείοΗοΓ 2008, χνΗίοΗ ίδ αίίαοΗεύ ΗογοΙο 35 Αηηεχ Κ.. ΤΗε 
Αοεερί 3 ηοε οί 5υ5ιτΐ3πηο 1 5γ ίΗε ΡυΓθ1ΐ3$εΓ δΗαΙΙ 5ε εοηοΐυύεύ ίΗε Ιαίεδί 5γ ΕϋΟΑ 
δυΗ^οί ίο ίΗε δοΐε οοηύίίίοη οί Βν/Β Γεοοηίιπτιίη§ ίίδ Ιείίετ οί 22 ΟοίοΗει- 2008. ΑίίεΓ 
Αεεερί 3 ηοε οί ίΗε δυΗηιεπηε 1 ίΗε $Τ\ν οί ίΗε ννεβροηδ δγδίειη οί ίΗε δαιύ 
5υ5ιη3πηε δΗαΙΙ 5ε οοηύυοίεύ ίη ίΗε ΟνεβΗ ίεττίίοπβΐ Ά'αίεΓδ. Αηγ ύείεοίδ ννΗίοΗ 
πιί^Πί 3 πδ 6 ίη ίΗε οοιίΓδε οί δυοΗ 8Τ\ν δΗαΙΙ 5ε ίιεαίεύ ιη αοοοί'ύαηοε ν/ίίΗ Ατίίοίε 17. 

15. ΤΗε ΡυΓθΗ 3 δεΓ δΗαΙΙ ρΓοευΓε ίΗαί ίΗε αρρΓορηαϊε Γε§υΐ3ίθΓγ ίΓ3Γηε\νοΗ< 
§ονεΓπίη§ ίΗε ίεττηδ βηύ οοηύίίίοηδ οί ίΗε ρεΓίοπηβηεε οί 5ΑΤδ οί 8υ5ηΐ3ηηε$ 2, 3 
3 ηά 4 ίη ΟτεεΗ Ιεοπίοηβΐ \ν3ΐεΓ5 δΗαΙΙ 5ε εηαοίεύ ίΗε Ιαΐεδί δίχίγ (60) ϋ&γδ ρποΓ ίο ίΗε 
εοιτιτηεηοείΉεηΙ οί 5ΑΤδ ίοΓ 5ιι5πΐ3ηηε 2. Το ίΗίδ είίεοί ίΗε ΟοπίΓΗ οίοΓ 5 Η 3 ΙΙ ηοίίίγ ίη 

— I — . «>. λ λ . ι/η «-■ ι η ι ο η //\/\ \ 
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\νπίΐη§ ίΗε ΡιΐΓθίΐ35εΓ ηίηείγ (90) ϋαγδ βείοΓε ίίιε 3θΓΐ6<1ιι1ε(] άαίε Γογ εΟΓηΓηεηεειηεηί 
οί 8ΑΤδ Γογ διώΓηαηηε 2. Ιη 03δε οί ΓαϋυΓε οί Ιίιε ΡυιοΚαδεΓ ίο εηαοί δυεΗ 
αρρΓορπαίε τε^αΐαίοι-γ ΓΓ 3 ΐτ>ε\νοι!< ννΐίΐιΐη ίίιε αΓοΓειτιεηίίοηεά ρεπο<1, ίΗεη ίίιε 
ΟοηίΓ 3 οΙθΓ $Ιΐίΐ1Ι 6ε εηίίίΐεά ίο 3η εχίεηδίοη οΓ ίίιε οΙοϋνεΓγ ρεΠοφ) ρΓονίάεό Γογ ίη 
Αιΐίείε 24 ρ3ΐ-α§Γ3ρ1ΐ3 1.2-1.4 οΓι!ή 5 ΟοηίΓαεί 6γ οηε (1) ϋαγ Γογ εαοΐι Οαγ αί)εΓ ίίιε 
Ιαρδε οΓ ίίιε αΓοιεηιεηίίοηείΙ ρεπο<ί Γογ \ν1ιίο1ι ίίιε ί3ίΙυΓε οί ίίιε ΡυΓοΙιαδει ίο εηαοί ίίιε 
;ίρρ,ΌρπαΙο ιει-υΚηοΓγ Γπιηιε\νοι-|< Γοι ίίιε 3ΑΤδ οΓδιώηιαπηεδ 2, 3 αικ! 4 ρει-δΐδίδ. Ιη 
03 δε $υο1ι ίαϋιπε οΓ ίίιε Ρυι-οΙιαδεΓ ρεί'δίδίδ Γογ ιπογο ίΐιαη ηίηείγ 90 είαγδ αΓίει- ίίιε 
τεοείρί 6γ ίίιε ΡιίΓοίιαδεΓ οί'ίίιε αβονε ηοίϊοε οί ίίιε (Γοηίΐ'αοίον ίοΓ ίίιε οοηιιηεηοειτιεηΐ 
οί ίίιε 5ΑΤ$ Γογ δυΟιοαπηε 2, ίίιε 5ΑΤδ ίοο ίίιε 53ί<1 δυΟτηοππε δΐιβίΐ 6ε (Ιεειτιεϋ 33 
οοητρίείείΐ- ΤΙιε αδονε δΙιαΗ αρρΙγ πιυΟίίδ ηιυίαηΟίδ ννίίΐι τεδρεεί ίο ίίιε 5ΑΤδ Γογ 
δυΟιηαπηεδ 3 αικί 4. 
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ΑΚΤΙΟΕΕ 15 

ΡΕΚΡΟΚΜΑΝΟΕ ΟΡ ΤΗΕ δΙΙΒΜΑΚΙΝΕδ 

1. ΤΗε ρετίοητίΒηοο οί ϋΗβ δυβιτΐ3πη65 5Η&Π Ηε ίη λοοοηΐ3ηο6 ννίίΐι ΐΗε 
ΓεςυίΓειτιεηΙδ Ι3ΐά (Ιοννη ίη Αηηεχ Β οί Ιΐιίδ ΟοηίπιοΙ. Τΐιίδ Αηηεχ Β ρΓεναϋδ ονβΓ ΐΗε 
οίΗεΐ' Αηηεχ65, 35 5ίίρυΐ3ΐε(Ι ίη ραΓαβταρΗ 10 οί ίΗε Αιΐίείε 35. 

2. ϋείαίΐεοί ΐ|υ3ηίίί3(ίνε νίΐΐυεδ Ιογ ενίΐΐυίΐΐίη^ Ιΐιο ροΓίοιτηόΐιιεε ογ Ιΐιε δίαϋυδ οΓΐΙιε 
διώηιαπηε αΐ'6 5ρεοίίίε8 ίη Αηηεχ Β, 35 ίοΐΐοννδ: 

2.1. ΡΙαΐίοΓτη 

Μείηοεηίπο Ηοίι»1ιΙ 
δίΒβίΙίίγ Ηεί^ΙιΙ 
Ρεκεΐ’νε οί Βυογοηογ 
Οίνιη<ί Τε5ί ϋερίΐι 

Μαχίιηυιη 5υβηΐ6ΐ-£6<.1 8ρεαΙ, Βαΐΐει γ 
Μ3χίιηυιη 3ιώιηεΐ£ε<:1 δρεεϋ, Ρυεί Οΐεΐΐ 
Μ3χίιτιυΐΏ 3ιιβιτΐ6Γ£6(3 δρεεί), Μ35ί ΟρεΓ3{ίοη 
Μαχίηιαιη δυΐ’ίαεε δρεεά, ϋίεδεί 
Μβχίηιυηι 5ΐώιηει§6(1 οιυί5ίπ§ Γ3η§ε ννίίΐι βΒΐίειν 
5υβνηεΐ'£ε(1 ατιί5ΐη§ γηπ£ 6 χνίΐΗ Ραεί Οεΐΐ 
Τ3θΙίθ3ΐ ίικϋδοιείίοη Γ3(ε (Ρ ι 0356 - 8%) 

Τ3θίίθ3ΐ ίηίΙίδΟΓείίοη Γ3ίε (2 ικΙ 0356- 12,5%) 

ΤδοΓίεαΙ άί3πΐ6(6Γ 
ΕηνίΓοηΓπεηί3ΐ οοηάίΐίοηδ 


2 . 2 . 


8Ϊ£η3ίυΓ65 
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\ν3ΐ6Γ-8οπιε Νοίδε 
Μ&§ηε(ϊο 8ϊ^η3ίυΓ6 
ΤΓ3Π5Ϊεηί Νοίδε 
Οανϊΐ3ΐϊοη 

2.3. ΟοιηΡοί δγχίαη 

3. ΟοιηρυΙϋΐίοη, δίιηυΐιιίϊυη ίε$ίδ αηϋ/οΓ ίπαΐδ ιτΐίΐγ 5ε οαιτΐείΐ ουί αδ δρεοίίιεεί ίη 
Αηηεχ Α οί Ιΐιίδ ΟοηίΓβοΙ ίη οιτΙογ ίο ρΓονε ΐΙιοί ίΐιε ρειίοιτπϋηεε, ογ ίΡε δίοίυδ οί εαοΐι 
ίηάίνί<3ιΐ3ΐ δγδίεηι αηά - \ν5ειε αρρίίεϋβίε - Ιΐιε 5υ6ιπ3πηε 35 3 εοιτιΒϊηεό δνδίειτι 
(ίηε]ικ3ϊη§ ΟΡΜ δγδίειηδ) - ΐδ ϊη εοιπρΙίαηεε \νΐί1ι ίΐιε ιε<:|υπΌΐηεηΐ5 35 3ροοιίΊε5 ίη 
Αηηεχε$ Α 3ΐκ1 Β. 

4. Ιη οα$ε οί Γαίΐιπ-ε οί αηγ δγδίεηι ίο ιηεεί ίΙιε ΤεεΗηίεβΙ δρεείίϊοαίίοη 35 ρεΓ 
Αηηεχ Α, ίΐιε ΟοηίΓ 3 θίθΓ ννίΐΐ εχειοίδε ηΐ! ανιιίΙαΗΙε Γειηεοΐίεδ ίο οΗίαίη κίεηίίίϊεαίίοη 
αηοΐ οΟΓΓεείϊοη οί ιηαΐίυηείίοη αη<] οοιτεείίοη ογ Γερίαοειηεηί οί ίαυίίγ εςυίριηεηί, ίοι· 
ΟΡΜ ΑιΙίεΙε 21 αρρΙίεδ. 

5. (ί ίΗε ρεΓίοπηοηεε ναΐυεδ οί δυβιηηπηεδ Ιιανε ηοί 5εεη ιεαοΐιεϋ ίΗεη Αΐ'ίίεΐεδ 
25 αη8/οΐ’ 26 (ίί αρρίίοαβίε) δΐιαίΐ αρρίγ. 
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ΑΚΤΙΟΕΕ 16 

ϋΕΕίνΕΚΥ ΑΝϋ Α6ΧΕΡΤΑΝ0Έ ΡΚΟΟΕΟΙΙΚΕδ 

1. Τ6ε Ρ 2 Γίίε$ 2 §Γ 66 (631 ίο11οννίη§ ΐΗε Ιεητιδ δεί ΕογΤΗ ίη (6ε ΡΓ 2 ΓηεινοιΊ< 
Α§ΐ'εεηιεηΙ ηο οίΐιει* (βδ(δ αηά (π 2 ΐδ ίοΐ" (6ε 8υ6ιπ3πηβ 1 αεε ηεοεδδυΓγ Γογ (6ε 
ΑοοερΙππεε οί'(6ε 53ΐ(1 διώιηαπηε υροη ΕΟΟ'Α. Τ6ε δυΙ-ητηιπηε 1 35 ίΪΓδΙ οί ί(δ είαδδ ίδ 
εοπδίίΙεΓΟίΙ ριονοη ίη αΐΐ τεΙεναιΚ αδρεείδ υικί ιορΓεδοηίδ (Ιιεί'είοκε 3 ριονεη ϋεδίβη. 
ίίροη ΕϋΟΑ (Ιιε 3υ6ηιαηηε 1, Γϊίίοίΐ ουί. ιεαείν Γογ δεί'νίεε, εΐεαη ραίη(ο6 3π8 53ίε!γ 
ιποοΓεεΙ, ννϊί] 6ε 3οεερ(ε<1 αη8 (α1<εη ονεΓ αη8 α ΟεΗνειγ αη8 ΑεεερΟηεε ΡγοΙοοοΙ 2δ 
ρεΓ Αηηεχ Ν, Αρρεηάϊχ 1 56311 6ε ίδδυε8 αη6 ΟιιΙγ δί^πε^ 6γ (6ε ΡυΓοΙιαδΟΓ, οεΓίϊίγίηβ 
(1ΐ3( (6ε 8υ6ιτΐ3πηε I 6αδ 6εεη 6υί1( ίη 2εοοπ.1ηηεε \νί(6 (6ίδ (ΤοηΙΐΊΐεΐ υηεΙεΓ Ιΐιε δοΐε 
εοικϋίίοη οΓΒ\νΒ Γ8ηε\νίη£ ίίδ εοηίιπηαΟοη Ιε(ίει- οί 22 Οείο6ει- 2008. Τ6ίδ ΡιόΙοοοΙ 
\νίΠ οοη(3ίη 3 8εεΐ3Γ2ίίοη οί νναιταηΐγ 6γ (6ο 0'οηίιαείθΓ (1ΐ3ί (6ε 8υ6ιτΐ3πηε 1 ϊδ 
(ΙεΙίνεΓεά ίΓεε 3η0 είευτ οί 3ηγ ϋεηδ, είείιηδ, ιηοιίιμι^εδ ογ ο(6ογ εηευιη6Γ3ηεεδ υροη 
(6ε 8υ5ιπ3πηε 1 αηά α!1 οί ί(δ εοιηροηεηΐδ. Αί 16ε (ίηιε οί οΙεΙίνεΓγ, (6ε Οοη(Γ3είθΓ 
δΗβΙΙ ΙκιηοΙ ονεΐ’ (ο (6ε Ρυι·ε63δει· δυε6 εειίίίίεαίεδ ίΐδ δΟριιΙηίεϋ ίη (6ίδ (ΤοηίΓ3ε(. 

2. Ρογ δυ 6 ηιοπηεδ 2, 3 αιχΐ 4 αίΐΟΓ ( 6 ε δΐιεεεδδίυΙ εοιηρίεΐίοη οί αΙΙ Ραείουγ, 
ΗαΛουΓ αηΟ 5εα ΑεοερΙηηεε Τεδίδ ίΐηιΐ Τπα!$ (ΡΑΤδ. ΗΑΤδ, 3ΑΤδ), εχεερ( $υε 6 (εδί$ 
ίοΓεδεεη (ο 6 ε ρειίοπτιεοί (Ιυπηβ ( 6 ε νναιτηηίγ ρειίοϋ 2 δ ρει Αηηεχ Β, (ο (ΙεπιοηδίιβΙβ 
( 6 ε εοηίοηηίίγ οί ( 6 ε 8 υ 6 ηΐ 3 πηε \νί (6 ( 6 ίδ (ΓοηΟ’αεί. ( 6 ε 53 ί <:1 8 υ 6 ιπαπηε οοηιρ 1 ε(ε 1 γ * 
ίϊίίεοί οαΐ, τεαόγ ίοΓ δεί'νίεε, εΐεαπ ρπίηίεοί αη 8 $ 3 ίεΙγ ιηοοΓεΟ δ 6 αΙΙ 6 ε 3 θοερίε 8 6 γ ( 6 ε 
ΡαΓθ 63 δεΓ'δ Αεεερ( 3 ηεε ΟοπηηιίΜεε, βηοί 3 ΟεΙίνει-γ 3 η 8 Αεεερ( 3 ηεε Ργο(οοο1 35 ρει- 
Αηηεχ Ν, Αρρεηάϊχ 2 5636 6 ε ίδδΐιεθ αηά εΐυΐγ δί^ηεΟ 6 γ ( 6 ε Οοη(Γ 3 θίθΓ αηά ( 6 ε 
Ραι-ε 635 ει ·'5 Αεεερ( 3 ηεε (Γοιηηιίίίεε, εει 1 ίίγίη£ ( 6 αΐ ( 6 ε 53 ΐε 1 8 υ 6 ηΐ 3 πηε 635 6 εεη Ουϊΐί 
ίη 3 εεοΓ(ΐ 3 ηεε \νϊ (6 ( 6 ίδ (ΖοηίΓ3ε(. Τ 6 ίδ ΡΐΌίοεοΙ νν ί 11 εοηίαίη 3 άεοΐ3Γ3ίίοπ οί νν3ΐτ3η(γ 
6 γ ( 6 ε Οοη(Γ 3 θίθΓ (1ΐ3ί ( 6 ε 33ίε1 3υ6ηΐ3πηε ίδ 8εΗνει-εε1 ίι-εε 3ηο1 ε1ε3Γ οί 3ηγ Ιίεηδ, 
εΐ 2 ίΓηδ, ιηοι1^3^εδ ογ ο( 6 ει· εηευηι6Γ3ηεε$ υροη ( 6 ε 8υ6ηΐ3πηε 3η<1 311 οί Ιιεε 
εοΓηροηεηίδ. ΑΙ ( 6 ε ίππε οί (ΙεϋνεΓγ, (Ιιε Οοη(Γ3θίθΓ 563 ΙΙ 1ΐ3ηο1 ονεν ίο ( 6 ε Οιίείοί ( 6 ε 
ΙηδρεείοΓδ ( 6 ε εεΓίίίίε3ίεδ δίίρυΐ3(εο1 ίη (Ηϊδ ΟοηΡ’αεί. 

3. ΜΐηοΓ άενΪ 3 (ΐοηδ Ργοπι (6ε 3§ΓοεεΙ ροΓίοηη3ηοε 83(3 ογ (Ιείιεϊεηείεδ \ν6ϊο6 ννίΐΐ 
ηοί 3άνεΓδε1γ 3ίίεο( (6ε ίυηε(ίοη οί (6ε 3υ5ιτΐ3πηε δΙΐ3ΐ1 ηοΐ ΙιίηΟεΓ (6ε 3οεερ(3ηοε οί 
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ίΗε δίΐ6ιτΐ3ηηε 6υί δΗβΠ 6ε Γεοΐίίϊεύ 35 ίο 6ε 3§Γοεύ ϊη ίΐιε Γείενβηί ΟεϋνεΓγ 3ηύ 
ΑοοερίΕηοε ΡγοΙοοοΙ 35 ρεΓ Αηηεχ Ν, Αρρεηύίχ 2 οί ΙΚΪ3 ΟοηίΓ3θί. 

4. ν/ίίΐιουί ρΓε]υύϊοε ίο ί6ε ρΓονίδίοηδ οί ραπι^ΓαρΙι 1 οί Αιΐίοίε 7, ί6ε ίυΐΐ 
οννηεΓδΗΐρ ίηο1υύίη§ ίΗε πδΙ< οί ίΗε δοΒηιαπηε $1ΐ3ΐ1 6ε ίΓ3η$ίειτεύ ίο ίΗε ΡιΐΓθΗ35εΓ 3ί 
ίΗε ίΪΓηε οί Ϊ55ΐΐ3ηοε 3ηύ13\νίχι! δί^ηηίυΓβ οί ίΗε ΡγοΙοοοΙ οί ΟοΙϊνεΓγ αηύ Αοοερί3ηοε. 

5. ΤΗε Ο'οηίιαοίοΓ δΐιαίΐ ρΓοευίΌ ιΗίΐί ΐΗειε \νί 11 6ε α "ΡΓΟ-Τπιηδίί Ρεπού" αί (6ε 
Μαίη δυ6οοηίΓ3θίθΓ'5 ρΓοιηίδεδ ίοΐ' ί6ε δυΗιηηπηε 1 οί ηοί ιηοΓε ί1ΐ3η ίουΗοεη (14) 
ϋαγδ οοπητιοηοίηβ ν/ίίΗ (6ε ϋαγ ίοΙΙοχνίηι» ύεΙίνεΓγ αηύ αεοερί3ηοε οί (6ε δυΗιηαπηε 
1 6γ ίΐιε ΡυΓθ6356Γ 3$ ννεΐΐ 3$ ί6ε εηύ οί ί6ε ρίεΓ αηύ 5εα ίι-αίηίη§, ρΓονίύεύ ννίίΗϊη ίΐιίε 
Ργο Τΐ' 3 ΐΐ 5 Ϊί Ρεπού 311 δΐιοΗ Γεηιαίηίηβ ίίεηΐδ 35 Ηανε 6εεη α^Γεεύ 35 ρεΓ ί6ε ϋεΙίνεΓγ 
3 ηύ Αοοερί3ποε ΡγοΙοοοΙ 35 ρεΓ Αηηεχ Ν, Αρρεηύίχ 1 οί ΐΗίδ Οοηίιαοί ίο 6ε Γεοΐίίϊεύ 
ρπΟΓ ίο ύεραΐ'ίιίΓΟ οίδιιΗηΊαπηε I, Ηανε 6εεη ΓεεΙίίιεύ. 

6. υηίύ ίΐιε εχρΪΓβίΐοη οί (6ε ΡΓΟ-Τηιηδίί Ρεπού. ί6ε ΟοηίΓ3θίθΓ ιηαγ 35$ί$ί ί6ε 
ΡυΓθ1ΐ35εΓ ιΗγοιι^Η ί6ε Μαιη δυΗοοιιίιοοίΟΓ. ίί Γεί|υε8ίεύ, ίο ρΓοεοΓΟ δυρρΙίεδ ογ ιερΙαοε 
οοηδυιηαΗΙεδ ιεςυπεύ 6γ ίΗε ΡυτοΙια^ΟΓ ίοι ΐιηηδίί οί ί6ε δυΗιηαπηε 1 ίο Οιεεοε 
ρΐΌνίύεύ, Ποννενεπ (6αί ίΗε ΡυιοΗαδεΓ χΙιαΙ] 6ε ιοε[οίτεο) ίο δυΗιηίί ίο Μαίη 
3υ6οοηίΓ3θίθΓ νία ί6ε ΟοηίιαοΐΟΓ οηε ογ πίογο δοραΓΟίε ρυιοΐιαδβ οκίεΐδ οΗΙί^αίίη^ 16ε 
ΡυΓοΗαδεί' ίο Γείιπ6υΓ$ε Μαίη δυ6οοηΐΓ3θίοι· νία ί6ε ΟοηίΓαοίοΐ' Ιογ ί6ε οοδί οί 
ρΓθουπη§ 5υοΠ τεςυεδίεύ δυρρίϊεδ ογ οοηδίιιηαΗΙεδ. 

7. Τ6ε ύιΐΓ 3 ίϊοη οί ί6ε "Ρι-ε-ΤΓαηδίί Ρεπού" 3ί ί6ε (ΖοηίΓαοίοΓδ ρΓειηίδεδ Γογ 
3υ6ηΐ3ηηε5 2, 3 3 ηύ 4 ννίΙΙ 6ε ιηυίυαΙΙγ 3{>Γεεύ 6είν/εεπ ίΗε ΡυΓθΗ35θΓ αηύ 16ε 
ΟοηίΓ 3 θίθΓ 3 ηύ ννίΙΙ 6ε δρεοίίιεύ ίη (6ε ΓεΙεν3ηί ϋεΙίνεΓγ 3ηύ Αοοερίβηοε ΡγοΙοοοΙ οί 
36ονε ρ3Γ3§Γ3ρ1ί 2 Γογ $αίύ 8ιι6ιτΐ3πηε5. 

8. Τ6ε ΟοηίΓ3θΙθΓ ιπ3γ ρειίοπη \ν3ΐτ3ηίν \νοι)< οπ ί6ε δυΗιηαπηεδ ύυπη§ ί6ε 
Γεδρεοίϊνε Ριε-ΤΓ3η$ίί Ρεπούδ. 

9. Τ6ε ΡιΐΓθΗ 35 εΓ ν/ίΐΐ ιεπιονε ί6ε δυΗιηαπηεδ ίίοιη ί6ε ρΓεπιίδβδ οί ί6ε 
ΟοηίΓΕΟίΟΓ ογ ίΗε Μαίη 5ιι6οοηίΓ3θίθΓ ίοΓ δυΗιηαπηε 1 οη ογ 6είθΓ6 εχρίΓ3ίϊοη οί ί6ε 
τε1ον3ηί δυ6ιτΐ3πηε’5 ΡΓο-ΊΥαηδίί Ρεπού. 
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ΑΚΤΚΧΕ 17 
^ΑΚΚΑΝΤΥ 

1. ΤΗε \ν3ΓΤ2ηίγ ίοΓ ε3εΗ δυΗπΐ3πηε δΗπΙΙ Ερρίγ 35 ίθ11θ\ν5: 

1.1. ΤΗε \ναιτ3ηΙγ ρεπο4 Γογ δυΗιηΕηηε I ίδ ίΗΠίγ 3Ϊχ (36) ιηοηίΗδ δίΕΐΤίηρ; 
(ιόπι ίΗε οΐαίΰ οίίΗε Β\ΥΒ Ιείίει· οί ΟείοΗει- 22. 2008 ννΙιίεΗ Ϊ5 ηίίαεΗεεί Ηει-είο 
35 Αηηεχ Κ. ΡυΓίΗειτηοΐ'ε (Ηο (ΡοηίΓαείΟΓ δΙιαΙΙ Ιι-αηυίΟΓ ίο ίΗε ΡυιεΗαδεί' {Ηε 
εχίδίίη^ νν 3 ΐτ 2 ηίίε$ ϊογ ίΗοδε δγδίεπίδ ογ εςιπριηεηΐ ογ ιίειηδ οί ίΗε 3υΗιτΐ3πηε 
1 ννΗίεΗ αιε λνΕΐτΕηίεοΙ Ηγ !ιΐ$ δυΗεοηίΓΕεΙοΓδ Γογ 3 ρεποΗ ΐ33ΐίη§ γπογο ίΠοη 
ίννεΐνε ιηοηίΗδ. ν/ϊίΗίη ίΗί$ ννβπηηίγ ρεποΗ οί ίννεΐνε ιηοηίΐτδ ίΗε ΟοηίΓΕείοΓ 15 
ιεδροηδίΗΙε ίο νειτιείΐγ αί Ηίδ εχρεηδεδ αηγ ιίείεοΐδ εαυδεΗ Ηγ υηδοΙίδΓαείΟΓγ 
ννοΓίαηαηδΗίρ ογ Ηείεείίνε ιηαίεπαΐδ. ΤΗίδ ίηεΙυΗεδ ίο ίηνεδίί^αίε ίΙιε γοοΓ 03υδε 
οί ίΗε Ηείεεί ογ (Ιείίείεηείεδ αηΗ ίο εη3ϋΐ*ε ίΐιαΐ ίΙιε 53κΙ ιοοί εαυδε $1ΐ3ΐ1 ηοί 
οεευΓ ίη (Ηε Γεδρεείίνε δγδίειπδ ογ εςιιίρηιεηί ίη ίΗε διώιηαπηε 3§3ίη. ΤΗε 
ΡυιοΐΊ 356 Γ $1ια1Ι αί!ο\ν υηΙιίηΟειεζΙ εχαιηίηαΐίοη αικ.! τειπεΟγ οί ίΗε ίΐείεοίίνε 
ρ 3 Γί αηϋ ίΗε ιόοΙ οαυδε οΓ ίΗε ΟείεεΙ ογ ιΐεί'ιείεηεγ. ΤΙιε \ναιτ3ηίγ ίΐοεδ ηοί 
εονεΐ' 3πγ ίΐείεείδ ογ Οείϊεΐεηείο.χ Ηυε ίο ηοπηηΐ ννεαι- αικ! ίε3Γ, \νι·οη£ ογ 
ηε^ΐίβεηί Η3ΐχΙ1ίη& εικΙ/ογ ιηαίηίεηαηεε, αεί5 οί ΟοΗ απϋ ννΓοη^ Η3η81ίη§ οί 
Ιΐιίπΐ ρατίίεδ πογ ιερίαοειπεπί οί εοηδυιηβΗΙε ίίειηδ αιΐίΐ ίΙιε ΟΡΜ. 

1.2. ΤΗε \ν 3 ΐτ 3 ηίγ ρεποΗ ίοΐ' ίΗε \\όγ1<3 οί οοηδίηιεϋοη οί δυΗιηαπηεδ 2, 3 
3Π(1 4 Ϊ5 εί§Ηίεεη (18) ηιοηίΗδ $ί3Γίίη§ ίίοιη ίΗε εοΓηΓηεηοειηεηί οί δΑΤδ ίοΐ' 
εβείι οί ίΗε Γεδρεείίνε δυΗιηαπηε Ηυί βΗεΙΙ ηοί Ηε 1ε55 ίΗ3η ίν/εΐνε (12) ιηοηίΗ$ 
$ί 3 ΐΤΐιι§ Γγογπ ίΗε δεΗεΗιιΙεά εΐ3ίε ίοτ ίΗείΐ' ΠεΙίνεΓγ 35 ρΓθνϊ(1ε(1 ίοτ ίη 
ρ 2 Γ 3 §ιαρΗ 5 1.2 - 1.4 οί Αιΐίείε 24 Πειεοί. ΡαιΤίιεπηοΓε ίΗε (ΤοηίΓΕΟίΟΓ δΗαΙΙ 
ΐΓ 3 Π 5 ίεΓ ίο ίΗε ΡικεΗαδεΓ ίΗε οχϊϋΐίηι» νναιταηίίεδ Γογ ίΗε δγδίεηΐδ ογ εςυίριηεηί 
ογ ίίείπδ οίίΗε δυΗιηαπηεδ 2. 3 αικ) 4 35 ιεοείνεά Ηγ νεβγ οί 3δδίβηιηεηί ίΓΟίη 
Ηϊδ 5 ΐιΗεοηίΓ 30 ίοΐ'$ 3ηε1 δυρρϋεΐ'δ. δυείι \ναιταηΐίεδ δΗαΙΙ 3ρρ1γ ίΠεη ίη ίανουι - οί 
ίΗε Ρυΐ'οΗβδεΓ \νΗο δΗαΙΙ Ηε νοδίεΗ ννίίΗ 311 π§Ηίε από εΐαίιηδ 3£3Ϊη$ί ίΗε 
Γεδρεείίνε δοΗεοηίΓΕείΟΓ/δυρρΙίεΓ υη<3ετ ίΗε ίειτηδ αηθ εοιηϋίίοηδ οί 62θΗ $ιιεΗ 
\νΕΐτ 3 ηίγ. ΤΗε οοιτητιεηοεί'ηεηΐ οί ίΗε \ν3ΐτ3ηίγ ρεποΗ Γογ δυΗπΐ3πηε8 2, 3 εικ! 
4 5Η&11 Ηε εχίεηΗεά ίοΓ 2 $ 1οη§ 35 ίΗε ΗεΙίνεΓγ οί εβοΗ οί ίΗεδε 5ιιΗπΐ2πηε8 ίδ 
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ύείπγεύ Γογ Γ6350Π8 3ίίπΗυί3ΗΙε ίο Αυΐί οΓίΗε ΟοηΐΓ3θίθΓ. \νίίΗίη ίΗίδ \ν3ΓΤ3ηίγ 
ρεπού (Ηε ΟοηίΓ3είθΓ ίδ ΓεδροηδίΗΙε ίο Γεπιεύγ 3ί Ηίδ εχρεη$ε5 αηγ ύεΓεείδ 
030360 Ηγ υη53ίΪ5ί3θίθΓγ ννούατ^ηδίηρ. ΤΗίδ ιηεΐυύεδ ίο ίηνε8ίί£3ΐε (Ηε τοοί 
03036 οΓ ίΗε ύεΓεεί ογ ύείίοίεηείεδ βηύ ίο εηδυιε (Η3ί ίΗε 53ίύ τοοί 03ΐΐ36 δΗ3ίΙ 
ηοί οοοιιγ ϊη ίΗε διιΗιηβπηεδ 2, 3 3ηύ 4 α^αίη. ΤΗε ΡυιοΙΐ386Γ δΐιαίΐ αΙΙον/ 
υηΗίπύει-εύ εχ3ΐηίηαίίοη 3ηύ Γειτιεύγ οί'ίΗε ύεί'εείίνε ραιΐ οηύ ίΐιε τοοί εηυδε οί' 
ΐΐιε ύείεοί ογ ύείϊοίεηεγ. ΤΗε ννίΐιταηΐγ ύοεδ ηοί οονο - αηγ ύεΓοοίδ ογ 
ύείίείεηείεδ (Ιυε (ο ηοππ3ΐ \νεεΓ αηύ ίεαι\ ννι-οη^ ογ ηε^ΐί^εηί Ηαηύ1ίη§ αηύ/θΓ 
ηιαϊηίεηεηεε, αοί$ οί'Οού 3ηύ ν/Γοη£ ΗαηύΙίη§ οί'ίΗίιύ ρ3ΐ1ίεδ πογ τερΑοεπιεπί 
οί' οοηδυιπ361ε ίίειτι$ αηύ ίΐιε ΟΡΜ. 

2. ΤΙιε νναιτοηίγ ρεπού οί' δγδίειπδ, εςυίρηιεηί ογ ίίεηΐδ οί' ίΙιε δυΗιηοπηεδ 
ΓεραίΓεύ ογ ιερίαεεύ υηύει- ίΙιε εοηύίίίοηδ οί'ίΗε ιεδρεείίνε νναιταηίίεδ ριονίύεύ Γογ ϊη 
ρ3Γ3ί^Γ3ρ1ΐδ 1.1 εηύ 1.2 οίΊΙιίδ Αιΐίείε, δΠαΙΙ Ηε εχίεηύού αηύ ίΗίκ ρΓοΙυη^αίίοη δΗαΙΙ Ηε 
εςυοί ίο ίΙιε ίίιπε ίΐιεγ εαηηοί Ηε υ$εύ ίη δετνίεε. 

2.1. ΤΗε ΟοηίΓαοΙοι'δ οΗΠ^αΙίοη ίη εηδε οΓ ιναιταηίγ δΠαΙΙ Ηε. 31 ίΗε 
ΟοηΐΓπείΟΓ 3 ορίϊοη, Ιο ρΐΌΐηρίΙγ ιερείι ογ ριονίύε Γερίοοειηεηί ραιΐδ οί (Ηε 
ύεί'εεί ίίεηι. 1η οοδε α ιερίοεειηεηΐ εαιιηοί Ηε ρειΤοιτηεύ Ηγ (Ηε δυΗιηοπηε'δ 
οιενν ί( δΗαΙΙ Ηε εαπίεύ ουί Ηγ ίΗε ΟοηίΓαείΟΓ. 

2.2. ΤΗίδ νναιτοηίγ ϊ$ δυΗ)εεί ίο ιεεείρί Ηγ ίΗε ΟοηίΓαείΟΓ οί' α χνπίίεη ηοίϊεε 
οΓ ίΗε ύεί'εεί, ρΓΟίηρίΙγ βίνεη, ίη αοεοΓύαηεε ννίΐΗ ίΗε ρΓοεεύιΐΓβ 3δ ρπονίύεύ 
Γογ ίη Απηεχ Ο ηροη δυείι ύεί'εεί οοπιίη§ ίο ίΗε 3ίίεηίίοη οί ίΗε ΡυεοΠΕδεπ αηύ 
3 ιεεείρί Ηγ ίΗε ΟοηίΓαείΟΓ οΓ δΐιείι ηοίϊεε ίη ηο ε3δβ Ηεγοηύ ίΗε νναποηίγ 
ρεπού 35 3ρρ1ίθ3Η1ε. 

3. Ιη 0356 ί1ΐ3ί 3 ηγ δγδίειη, εςυίρηιεηί ογ ίίεηι Ηεοοιηεδ ίηορεΓ3ΐίνε Γογ Γ635οηδ 
εονεΐ'εύ Ηγ \ν 3 η' 3 ηίν 35 ρεΓ ραΓ3£Γ3ρΗδ 1.1 3ηύ 1.2 οί ΐΗίδ Αιΐίείε ηιοΓε (Ηοη οηεε 
ννΐιίΐε υηύεΓ \ν 3 ΓΤ 3 ηίγ, ίΗε \ναιτ3ηΐγ ρεπού οΓ 53ηιε ίδ εχίεηύεύ Ηγ δίχ (6) ιηοηίΗδ 3ήεΓ 
ΙΗε εχρίΓ 3 ίίοη οΓ ίΗε \ν3π3ηίγ ρεπού, 35 δίοίεύ ίη ρ3Γ3§τ3ρΗδ 1 &ηύ 3 3Ηονε. 

4. λνΗεη ύηπη§ ίΗε ίίπιε οΓ \ν3ΐτ3η1γ 3ηύ Γογ τε35οη3 \νίΐΗίη ίΗε ΓεδροηδίΗίΙίίίεδ 
οί ίΗε ΟοηίΓ 3 εί 0 Γ 3 δ ύείϊηεύ ίη ίΗίδ Αιΐίοίε 17 3 5υΗπΐ3ηηε Ηεεοπιεδ οιιί οΓ ορεΓ3ίίοη 
Γογ 3 η αεευιηυΐ 3 ΐεύ ρεπού οΓ ιηοΐ'6 ΐΗπη (Ιπεε (3) ιηοηίΓδ ν/ϊίΗοηί 03ΐοηΐ3ίίη§ οηί-οΓ- 

-—---ι—τ-:- γ—:: __,> Λ , ι 
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ορεΓ3ίίοη ρεηούε υρ ίο ίϊνε ( 5 ) \νούαη§ ϋ3γδ, ίΗε ίϊπιε οί ννηιτΕηΙγ λνίΙΙ 6ε εχίεηύεύ 
Γογ ίΗε ρεπού ννΗίοΗ \νί 11 6ε 36ονε ί6ε 3εουηιιι[3ΐεύ ίΗτεε ( 3 ) πιοηίΗδ. Ρογ ρυιροεεδ οί 
Ι6ίδ ρ3Γ3§Γ3ρ6 4 “ουί-οί-ορεΓ3ίίοη” ρεπού δΗβΙΙ ιτιεπη ί 6 ε ρεπού 6 γ ν/ΗίεΗ ίΗε 
3α6ΐΏ3πηε ίδ οιιί-οί-ορεΓ3ίίοη 6γ οίίΐείη! \νπίίεη οπίεπ Α οοργ οί δΐιε6 ννηίίεη οεύεΓ 
ννίΠ 6ε δ6ο\νη ίο ΟοηίΓΕοίοΡδ ν/3ΐτ3ηίγ Εη§ίηεεπ 

5. Ιη 03δε α ννΗΠΕηίγ οΙεπτι οαιι οηΐγ 6ε Γεηιεύίεύ αί 3 δΗϊρ τερβίΓ Γαοίΐίίγ ίΐιε 
ΡυιεΙιαδεΓ αηύ ίΗε ΟοπίΓαεΙΟΓ δΐιαίΐ α^ιχε ίο 6πη^ ίΐιε 3υ6ιηαπηε ίο ί!ιε Μοϊη 
$υ6εοηΐΓ30ίοι·'δ γηιύ, ίο εχεουίε ίΗε ηεεεδεαΓγ νν3ΐτ3ηίγ τεραΪΓδ πΐ3ύε ίΐιεεε, ογ 63νε 
ί6ε εαιτιε ιηβύε αί ΟοηΙΐ3θίοΓ3 γ3«1 ογ 3ί Ιΐιε ΡυποΙιαδεΡδ Ν3ν3ΐ Βηεεδ, ογ βηγ οίΗεε 
Μεύίίοιτηηεηη ογ ΕιίΓορεβη ροΓίδ, δε!εοίίη§ ίΗε ιτιοδί ίίιηε 3ηύ οοδί είίιείεηί 
αΐίειηαίίνε. Ιη ίΗε ίΗιεε ΐ3ίίει- 03δεδ ίΗε ΟοηίιαοίΟΓ δΐιαίΐ ΓείιηΗιπδε ΐΐιε ΡυιεΗηδεΓ ίΗε 
οοεί οί ιηαΡίη» δυοίι ιεραΪΓδ. 

6. Ιη 03δε \νΗεη, ύυε ίο ϊΐιε εχεαιίίοη οί \ν3π·3ηίγ ν/οεΡε, ίΗε εν3ειΐ3ΐίοη οί ίΗε 
Οχγβεη αηύ/οι· Ηγύιοβεη ίαηΡδ ίδ ηεεεεδ3Γγ, ί6ε εοεΐ Ρογ ί6ε Γείι 11 ίη§ οί εηιηε \νί !1 6ε 
ραίύ 6γ ΙΗε Οοηίπιοίοι\ 

7 . \νϊί6 Γεερεεί ίο ί6ε εείίίειηεηί οί ν/αη-αηίγ εΐβϊιπδ ί6ε ηεεεδδίίγ ίθΓ (6ε 
ειηρίογιηεηί οί δρεοίηΐίδίδ εΗίΐΠ 6ε ηιυίυαίΐγ α^Γεεύ ννίίΗ ίΗε ν/ΕΓΠΐηΙγ Εηβίηεει- 
ιηεηίίοηεύ ίη ρ3Γ3£Γ3ρΗ 11. ΤΗεδε ιηυίυη! α^Γοεηιεηίδ εΗβΠ 6ε 63εεύ οη Ιοοαΐ ί3θί1ϊΙίεε 
3ηύ 03ρ36ί1ίίϊεε. \νΗεη ρεΓίοππιη^ \ν3ΐτ3ηίγ \νοΓΡ ίΗε ΟοηΐΓ3θίθΓ ηΐ3γ ιεςυεδί ίΗε 
ΡαΓεΗ3δει- ίο ιηαΡε Ββεβ 8ρ3Γε Ρ3Γίδ 3ν3ΐΐ361ε, ίο ίΗε ΟοηίΓ3θίθΓ'δ ρεΓδοηηεΙ οη 3 Ιοεπ 
63δίδ. 

Ιη 03δε ίΗε ΟοηίΓΒοίοΓ ίΒίΙε ίο ύίΐι^εηίΐγ 3ίίεηύ ίο 3ηγ Ραπύ^εΡε \ν3ΐτ3ηίγ εΐηίηι 
υηάεΓ ΐΗίδ ΑΡίοΙε 17 ννίίΗίη 3 ρεπού οί ίΗϊΗγ ( 30 ) ϋ3γ$ &οηΊ τεοεΐρί οί ίΗε τε1εν3ηί 
νν3Π3ηίγ ίοιτη, ίΐιεη ίΗε Ρυι·οΗ3εεΓ εΗαΙΙ 6ε εηίίίΐεύ 3) ίο 1ΐ3νε ίΗε ύείεοί ι-εηιεύίεύ 6γ 
ίΗε Γοδρεείίνε ιτιαηιιί3οίυ]·εΓ / εαρρϋοΓ 3ηύ ίΗε 0 οηΐΓ 3 θίοΐ' δΗβΠ ΓείπιΗϋΓδε ίΗε 
ΡιίΓοΙίΒεεΓ ίθΓ αηγ οοεί Γε3εοη361γ ίηοιητεύ ίΗεπ&γ ογ 6) ίη 03 δε ίΗε Μ3ίη 
8υ6οοηίΐ3θΙθΓ ΐδ ίΗε ιτΐ3πυί20ίιΐΓ6ΐ· / εηρρΙίεΓ οί ίΗε ϊίειη 6εΐη§ δυ6]εοί ίο ευεΗ 
\ν3ΐτ3ηίγ εΐ3ΐηι ίΗε \ν3Π'3ηίγ ρεπού ίθΓ ευοΗ ίίεπι ίη ηύύϊίϊοη ίο \νΗ3ί ίδ εΐβίεύ ίη ίΗίε 
Αιΐίοίε 17 εΙίΕΐΙ 6ε εχΐεηύβύ 6γ ίΗε ρεπού 6εί\νεεη ΜΑίη δοΗοοηίΐΉοίΟΓ δ τεεείρί οί 
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ΡιίΓοΗ&δθΓ’δ Γείβνβηί \ν3ΐτ3ηίγ ίοιτη υρ ίο ίΗε ΓβρβίΓ οί ίΗε ίίειη ογ Γβοβϊρί οί ίΗε 
ΓεραίΓεά Γερίαοειηεηΐ ρ3Γΐ. 

8. ΤΗε ΟοηίΓ3θίθΓ υη4εΓί3ΐ<€3 ίο εονεΓ ίΗε εχρεηδεδ οί: 

8.1- ΤΓ3ηδροΓϋ3ΐίοη, ίΓεί^Ηί, ίη5ΐΐΓ3ηοε από τεραίπ οί ϋΗοδε Ηείεείινε 
εςαίριπεηί ογ ίίειπδ υηάεΓ ίΗε \ναιτ3ηίγ ίεπτΐ3 οί ίΗίδ Οοηΐιηεί 5εηί Ηγ ίΗε 
Ρυΐ'εΙια$εΐ' ίο ίΗε Οοηίΐ'αείΟΓ ογ Ηίδ δυΗοοηίΓαείΟΓδ αη4 νίεε-νεΓ33. 

8.2. ΤΓ3η3ρθΓΐ3ίίοη, ίΓεί§Ηί 3Πί) ϋϋίοίΐχΐγ ίη5υΓ3ηοε ίοΐ" ίθΓν/3ΐτΙίη£ ίο ίΗε 
Ρυι·οΗ 35 εΓ ίη αεοοκίβηοε ννίίΗ ΙΝΟΟΤΕΚ.Μ3 1990 3η4 Γείυπιίη§ ίο ίΗε 
ΟοηίΓ3θίθΓ ΟΓ Ηίδ 3α6οοπίΐ'3θίθΓ3, 311 ΓεςυΐΓ8(ί 5ρεοί3ΐ Ηενίεεδ ηεοε333Γγ ίοτ ίΗε 
ίΐΌυΗ!εδΗοοίίη§ 3η4 τερπίΓ οί 3 43ΐτΐ3§6ά εςυίριηεηΐ. 

8.3. Ειτφίογιηεηί οί δρεοιαΗδίδ ίη 035ε δυεΗ ειηρίογιηεηί Ηηδ Εεεη 3§ιεε(1 ίη 
αεοοιΌαηοε ννίίΗ ρ3Γ3§Γ3ρΗ 7 3Ηονε. 

9. ϋαπη^ ίΗε \ν 3 π*αηίγ ρεποΟ ίΗε ΟοηίΓαείοΐ' ϊ$ ίο ίυιτιίδΗ ίΗε ΡυτεΗαδεΓ 311 τεραΪΓ 
ογ Γερίαεεηιεηΐ ίίειτίδ ίη ίΗε δΗοιίεδί ΓεΏδοηαΗΙε ροδδίΗΙε ίππε. 

10. Τίτο \ν 3 ΐταηίίε$, οΗ1ί(2,3ΐίοηδ 3η4 ΠαΕίΙίίίεδ εχρΓεδδΙγ ιηεηίίοηεΗ υηΟει- ίΗίδ 
<ΤοηίΓ 3 εί 3 Γ 6 εχείυδίνε αηεΐ δΗαϋ οοπδΐίίυίε ίΗε δοΐε ΙίαΗίΙίίγ οί ίΗε ΟοηίΓ30ίοι υηΟει* 
ίΗίδ Αΐ'ίίείε; ίη ηο 03 δε 5 Η 3 ΙΙ ίΗε ΟοηίΓαοίΟΓ Ηανε 3ηγ οΗ1ί§3ίίοη ογ Ηε ΙίαΗΙε ίθΓ 
εοηδεςυεηϊίαΐ, οϋιβεί ογ ίηΟίΓεοί 4αιη3§εδ, εχεερί 33 δρεοίίιεβίΐγ ρΓθνί<3ε4 ίοΐ' ίη ίΗίδ 
Αιΐίεΐε. 

11. ΤΗε ΟοηίΓ 3 θίθΓ 5 ΐΐ 3 ΐ 1 ηΐ 3 ΐ<ε 3 ν 3 ίΐ 3 Η 1 ε, 3 ί Ηίδ ο\νη εχρεηδεδ ( 3 η 4 ρΓοευΓε Ιΐΐ 3 ί ίΗε 
Μ 3 ίη δυΗεοη(Γ 3 θίθΓ ννϊΐΐ 4ο 1ίΕε\νίδε ίη Γβδρεεί οί 8 υΗηΐ 3 ηηε 1), οηε (1) \ν 3 ΐτ 3 ηίγ 
Εη^ίηεει- ίθΓ ε 3 θΗ 8 υΗιη 3 πηε, 3 ί ίΗε Οίδροδβΐ οί ίΗε Ρυι·εΗ 3 δεΓ, Πόπι ίΗε 4αΐε οί ίΗε 
3 οεερί 3 ηεε οί εβεΗ 8 υΗιη 3 πηε υηίίΐ ίΗε 43 ίε οί εχρΐΓ 3 ίίοη οί ίΗε \ν 3 ΐτ 3 ηίγ ρεποΗ οί 
εαεΗ 3 αΗιτΐ 3 πηε 35 ίοιεδεεη ίη ίΗίδ Αιίίοΐε. ΡΐΌοεΟυΓεδ οοηεεπιιη§ ίΗε \ν 3 ΐτ 3 η 1 γ 
Εη§ίηεεΓ 3 Γ 6 Ιβίεΐ 4ο\νη ίη Αηηεχ Ο. ΡυΓίΗει- ηεεεδδδΓγ ρΓοεεάυΓεδ ίη 3 (ί<ίίίίοη ίο ίΗοδε 
οί Αηηεχ Ο ν/ίΐΐ Ηε εδΟΗϋδΗεοΙ Ηείν/εεη ίΗε ΡυΓθΗ 35 ετ 3 η 4 ίΗε < 2 οηίΓ 3 θίθΓ ίη 4υε ίίηιε. 
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12. Τ6ε Ριιγο}ι& 36 γ 3<χερί5 ύιζί 16ε β6ονε Εη§ίηο6Γ ηιαγ 6θ3ΐχ1 ί6ε 5ιι6πΐ3πηβ 
ννΗιΙε ίί ΐ5 ορεΓ3ίίη§ 3ί δεβ. Ιη δυοΗ 035ε$ 6ε 5 Ι 13 ΙΙ τεοεϊνε ί3α1ϊίϊε5 εοττε5ροη(ϋη§ ίο 
ίΐιοδβ οί 3π οίίιοβΓ οί ί6ε Ηεΐΐεηίε Νδνγ 3ί ηο ε63Γ§ε. 

13. Τ6ε ΟοηίΓ 3 θίθΓ 3θοερί5 ίο οονεΓ 311 ί6ε \ν3ΐτ3η1γ οΐ3ίιη5 οί ί6ε ΡυΓθ1ΐ35εΓ α$ 
Λεν 3 Γβ όείίηεά ϊη ίΗίδ ΑιΤίοΙε 17. 

14. Τ!ιε \ν 3 ΐταηίγ ρεποιΙ Γογ ίΐιε (Ιεροί δραΓε ραιΐδ αηά ίίεροί 3ΤΜΤΕ δΐιαίΐ 5ε 
ίννεΐνε (12) ιηοηΐΐΐδ Γγοιπ ίΐιε 03ίε οί ΡΟΒ / ΡΟΑ εΙεϋνεΓγ ογ δυοίι οίΐιεε ίΐεΐΐνει-γ α$ 
3^ιεε(1 ίο ίΐιε ΟοηίιβοίΟΓ ογ ίΐιε ΡϋΓθ1ΐ35εΓ. 

15. Τ5ε \ν 3 π' 3 ηίγ ρεηο(3 ίθΓ ίίΓδί ουίΓιί 3π5 οη6θ3π! δρανε ραιΐδ δίοΐΐ 6ε εί§6ίεεη 
(18) ιηοηίΐΐδ ίτοιη ίΐιε ά3ίε οί <1ε1ίνει-γ οί 8υ6ΐΉ3πηε ίο 16ε ΡυπΛηδεΓ. ΤΟε \ν3π-3ηύγ 
ρεποίΐ 3 ρρ 1 ίοα 61 ε ίθΓ οη6οαπί όοουιηεηίαίίοπ 56311 6ε δίχίγ (60) ηιοηίΐΐδ ίτοιη ί6ε (Ιαίε 

οίοΐεΐίνενγ οί 8υ6ηΐ3πηε 1. 
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ΑΚ.ΤΚΧΕ 18 
ΤΚΑΙΝΙΝΟ 

ΤΙιε ΟοηίΓ&οίΟΓ \νί!1 3ΐτ3η§ε ΐΓ3ίηιη§ Ιο βε ρΓονίάεά Γογ ΐΗε ορεΓ3ΐίοη 3Π(1 ιτίΗίηίεηβηοε 
οί Ιΐιε ΡΐΒΐίοπη 3ηά ΐ!ιε Οοιηββί 3γ3ίειη οί ίΗε 5ιιίπτΐ3ηηε$ 35 ΒίίρυΙαίεά ίη (Ιιε Αιΐϊοίε 
!9 οί Ιΐιΐ5 ΟοηίΓαεί. 
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ΑΚΤΙΟΕΕ 19 

ΙΝΤΕΟΚΑΤΕϋ ΕΟΟΙ8ΤΙΟ δΌΡΡΟΚΤ (ΙΕ8) 

1. Τ1ΐ6 ΟοηίΓ3θίθΓ δϊιείΐ ριτονίάε ίο ΙΚε ΡυΓοΙιεδεΓ 3ΐι ΙΝΤΕΟΚ.ΑΤΕΟ ΕΟΟΙδΤΚ] 
δυΡΡΟΚ,Τ (ΙΕδ) εγδίενη Γογ ίΐιε δυβιτίΒπηεδ, 35 ϋεί3ΪΙε<Ι ίη Β§γ 0700 οΡ Αηηεχ Α οΡ 

ίΐιίε ΕοηίΓ&οί. 

2. Τ!ιε ΙΕδ Ϊ 5 ΟεΡίηεά 35 α (ϋδείρϋηείΐ από υηϊίΐε<1 ερριοαείι, ίο οβίαίη εειΊείη 
ιηεηα^επιεηί αη8 ίεοΐιηίοεί εείίνίίίεδ, 35 εΙεΕοΓΒίεά ίη ίΗε ΡοΙΙον/ίη§ εΐεΐίνεηαΕίΙεδ, 
ννΐιίεΐι 3ΐ'ε δρεείΓιεΟ ίη Αηηεχ Ρ. 

2.1. Ρΐ3ηηίη§ 3ηά ΟοηίΓοΙ 

2 . 1 . 1 . Εο^ϊδίίε Β356 ϋαί3 

2.1.2. ΙΕδ Μ3η3§ειηεηί 

2.1.3. Ρΐαηίηκ 3πά Αηείγδεδ 

2.2. ΜβίεπαΙ διιρροιΐ 

2.2.1. δρηΐΌ Ραιΐδ 

2.2.2. δρεοίβΐ Τοοίδ, Μεοευπη^ εηίΐ Τεδί Εςυίριηεηί (8ΤΜΤ) 

2.2.3. ΟυίΡΗ 

2.2.4. θ3ΐίϊ)Γ3ίίοη 

2.2.5. Κ.οί3ί3θ1ε Ροοί Ιίειτίδ 

2.2.6. ΡεεΕίηβ, Ηεηάΐίη^, δί0Γ3§ε εηϋ ΤιαηδροΓΟίίοη (ΡΗ3&Τ) 

2.2.7. (Γοίΐίίϊοβίίοη 

2.3. δυΟιτίΒπηε Εο§ίδίίε ΙηΡοηηείίοη δγδίειη 
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2.3.1. (δοιηροηεηίδ 

2.3.2. ΙηίεΓΒείίνε ΕΙεείΓοηίο ΤεεΕηίεεΙ Οοευπιεηί3ίϊοη (1ΕΤΌ) 
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2.3.3. δίοάγ Ιο εχίεηά ΙΗε ίίιηοίίοηαΐΐίγ οί 51,18 ίο ίΗε Ιχ>£Ϊ5ΐίο 
δίΓυοίυΓβ οί Η.Ν. 

2.4. ΤεοΗηίεβΙ Εο§ί5ίίο Οοαπτιεηΐ3ΐίοη 

2.4.1. δυΒιηαπηε Μηηη^ειτιεηί ϋοουιηεηίαίίοη 

2.4.2. Βγδίειη αικί Εςυίριηεηί Οοουιτιεηίβίίοη 

2.4.3. Μαίηίεηβηεε Μαη3£6Γηεηί ϋοουπιεηϋβΐίοη 

2.4.4. 0Γ3\νίη§5 

2.5. Τιαϊηίηβ 

2.5.1. Τι^ίηίη^ (Γουΐ'δεδ 

2.5.2. Α(1(.ϋίίοη3ΐ ΤΓαίηίη^ Ακ!δ (εοιηρυίεΓ Β35ε<3 ίΓ3ίηίη§) 

2.6. Ιηίι· 33 ίι·υείυΓ 0 (Γογ ίΒε δίφροι! οίίΗε δυΒιηαπηεδ) 

2.6.1. Βαδε υρ^πκΐίιφ δίικίίεδ 

2.6.2. δϊητυΐαΐοΐ‘5 

ΤΒε 8ε1ίνεΓ3Β1εδ 1Ϊ5ίε<3 ίη ίΗε 3Βονε ιηεηίιοηεΒ ρ3Γ3§ι-αρΗδ ραΠίγ οοηδίίίυίε ορίίοηδ. 
ΤΙιε δοορε οί δΐιρρίγ 3Πί1 δοη/ίεεδ 3δ ίο Βε ΒεΙίνεΓεά/ι-εηάειεΒ ίδ ΒεδοπΒεΒ ίπ Αηηεχ Ρ. 

3. ΤΗε ίΓ3Ϊηίη§ ηΐ3ίεπ3! Άηά ίΓ3ίηιη§ εουι-δεδ, 35 ρεΓ ρ3Γ3§Γ3ρΒ 2.5 δΒ3ΐ1 εονεΓ 
εαοΒ δρεείίϊεά ίΓ 3 ίηίη§ δΐιΒίεεί ίη 3(3ε<φ3ίε άερίΐι, ίο εη3Β1ε ίΒε ίΓ3ΐηεεδ ίο ΒοςυίΓε 
δηίίϊοίεηί δίοϊΐΐδ ίο ορβΓ 3 ίε δβίεΐγ 3η<1 είίϊοίεηΐΐγ 3ηά ιτΐ3ίηΐ3ίη δυοεεδδίυΠγ ίΗε 
5ηΒιτΐ3πηε5. 

4. ΤΙιε ίΓ 3 ίηίη§ ΒεδατίΒεΒ ίη 3Βονε ραΓ3"ΐ·αρΒ 2.5 δΐιβίΐ Βε ρεΓίοηηεά ίη ίΗε 
ί3θί1ίίίε$ 3 ηά/θΓ οη Βθ 3 Γ(ϊ ίΗε 8ηΒιτΐ3πηε5, 35 δρεοίίΐεΒ ίη Αηηεχ Α (Β§γ 0770), οη 
εςυίρηιεηΐ/δγδίειπδ οί ίΒε δυΒιτιαπηοδ. 

5. ΤΓ3ίηίη§ 00515 Γεΐ3ίε<1 ίο ίΓηρ1ειηεηί3ίίοη 3ηό ροΓίοιτηαηεε οί εουΓδοδ ίηε1ικϋη§ 
ίΓ3ίηίη§ τη&ά\Ά 3ηά 3Ϊάδ 35 Ιδιά (3ο\νη ίη ίΒε Γθ1εν3ηί 8ρεοίίϊε3ΐΐοη$ 35 \νε1Ι 35 δίφροι* 
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ίη ηεεε 553 Γγ 3 ( 1 ηιίηί 5 ίΓ 3 ΐίνε 3 ΐΓ 3 η§επιεηί 5 (ίηεΙικϋη§ ΐΓ 3 ηδροΓί 3 ίίοη ίτοπι βηΗ (ο ίΗε 
Ηοίεΐ ( 1 υπη§ ίΗε ίΓ3ΐηιη§ Ρογ 8υ6ιη3πηε 1 3ί ίΗε Μ3ΐη ΒυΗεοηίΓαοίΟΓ'δ 3ηά Ηίδ 
δυΗοοηίΓαείοΗδ ρΓειηί 563 ) 3Γε ίηεΙυΟεά ίη ίΗε Τοίδ! Β35ίε (ΤοηΐΓ3εί Ρπεε. Α 1 Ι οίΗεΓ 
οοδί $υεΗ 35 ρεΓδοηπΙ εχρεη 565 οΡ ίΗε ί^ίηεεδ (ε.§. 53ΐ3ηε5, ίΓ3νε!1ίη§ / 6θ3π3 / 
Ιο< 1 βίη§ / ΗεαΙίΗ ίηδυΓ3ηεε) δΐιβίΐ 6ε Ηοπιε 6γ ίΗε ΡυΓεΗ35ει\ 

Οννίηη, Ιο ίΗε Ιοηι» ίίηιε \νΗίεΗ Ηαδ ρβδδεΠ Ηείννεεη ίΗε ίηίίίβΐ ίΓ3Ϊηίη§ 3ηΗ ΕΟϋΑ, (Ηε 
Οοηίιαείοι· ίίΐταΐΐ ριοευιε ΐΗαί (Ηε Μαία δυΗεοηίΐ’αοίοΐ' δΐιαίΐ ρειΡοπη 3 ιεΡΓεδΗει· εουίδε 
οη εειίαίη 6α$ίε δγδίεπίδ αΡίεΐ' ΕΟϋΑ αικί ρπΟΓ Ιο δυ6ιτΐ3πηε 1 8ερ3ΐ1ϊη§ Ργογπ ΚίεΙ. 

6. Οεΐαϊΐδ 36ουί Ιίηιε, οΐυιηίίοη, ρΓεΓεςυίδίίεδ, ρ 1 &οε, ίΓ 3 ίηίη§ ιτιαίεπβΐ, ηηαχίιτιαιη 
ηυνηΗεν αηά ςυβΠΓιεαίίοη οΡίΠε ρειΤίαραηίδ 3η0 ιτιηηη^ειηεηί οΡ 63 εΗ δρεείίίε ίπηηίη^ 
εουΐ'δβ αιε ουίΐίηεοί ίη Αηηεχ Α (Β§γ 0770 ) αη<} \νϋΙ 6ε δρεείΡίεΗ 3εεοπϋη§1γ. 

7 . Ο η 6ο 3 ιχΙ δραΓΟδ ηικ! (.Ιεροί 5ρ3ΐε$ δΙιοΙΙ 6ε δβίεείείΐ ίη 3εεοπ)αηεε \νίίΗ (6ε 
ρΓοεεάυΐ'ε Ιακί Οο\νη ίη Αηηεχ Α Β^γ. 0720 . Τ6ε εοδί Ρογ 5ΐιε1ι δραΓε ρ3ΐΤ5 ίδ ίηεΙυΗεςΙ 
ίη (6ε ΤοίαΙ Β3δίε ΟοηίΓαεί Ρπεε 35 ρεη Ατίίείε 5.2 6ει·εοΡ. \Υ6εη 5β1εείίη§ (6ε δρ3ΐεδ, 
(6ε ΡυιεΗαδεί' δΙιαΙΙ. αηιοη§$( οΙΙιβΓδ Ιη 1 <ε ίηΐο ηεεουηί (6ε (ΤοηίΓβεΙοΓδ 
ιεεοιηηιεηΟαίίοηδ 6 α$ει 1 οη ϊηΡοπηαίίοη ΓεεείνεΟ 6γ Μθίη δυΗεοηίπιείΟΓ 3ΐκ1 αΚνανδ 
εοηδί^εΐ" 3ναίΙα6ίϋίγ οΡ6υά&ε(3Γγ 3ΐηουηί$ 3η<1 ίη (ειτηδ οΡοη6θ3ΐχ1 δραΓεδ 3ΐδθ δραεε 
3η0 \νεί§6( εοηδ(Γείη(δ. 

8. ΤΗε (3οηίΐ'3είθΓ δ63ΐ! ριοευιε Ρογ 3 ρπεε οΡ ΕΠΙΚΟ 506.167 ρετ δυΗιτιβπηε, 
\νΗίεΗ ίδ ιηε 1 υ< 3 ε <3 ίη (6ε Το(3ΐ Β3δίε ΟοηίΓ3εί Ρπεε, 3η ίηίίίδΐ ουίΐίί οΡ δυΕι-ηΒΗ]·^ 
§εηεΓ3ΐ δίοηεδ 3ηά \νοΓ6$6ορδ (“ίΪΓδί ουίΓιΡ’). ΤΗε δεορε οΡ δυρρίγ ίδ ΟεδοπΗεεΙ ίη ΡΒ 3 

9 . οΡ Αηηεχ Α. ΤΗε ΡιΐΓθΗ35ει· δΐιβίΐ εοηιιτιεηί οη (Ηε δεορε οΡ δυρρίγ ίΗίιΙγ ( 30 ) 
ιηοηΐΗδ 3Ρ(εΓ ΕϋΟ, ίη οιχΙεΓ (ο πηρίει-ηεηί 3ηγ ΓεςυίΓεά Γηο(ϋίϊε3ίίοη5/εΗ3η£ε5 3ηί1 ίη 
οπ 3 ει- ίο εηβΗΙε (Ηε Οοηίΐ3είθΓ (ο ρΐ3οε οιχΙεΓδ ίη ϋυε ίίηιε. ΤΗε \νΗο 1 ε ρΓοεεδδ δΠβΠ 6ε 
εχεευίεΗ ί3ΐ<ίη§ ίηίο 3εεουηί (Ηε εοπεδροικϋη^ 3ΐ1οο3ίε0 6υ8§εί, δρβοε 3η0 νοίυηιε 
εοηδΙι·3ίπδ, 33 \νε 11 35, ίΐιε ορεΓ3ίίοη3ΐ ΓβςυΪΓειτιεηίδ οΡ ίΗε 3υ6πΐ3πηε. 

9 . ΤΗε €οηίΓ3είθΓ < 1 εε! 3 Γ 05 ί1ΐ3ί 63δε8 3 ΐδθ οη Μπίη 5υ6εοηίΓ3είθΓ’δ εχρεπεηεε 
3η (3 ίΗε πιϊδδίοη ρτοΡϊΙε ίδΗεη ίηίο 3εοουηί \νΗεη ί3Ϊΐοπη§ ίΗε 6υά§εί: 




3870 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


9.1. ΤΙιε 3ρ<ΐΓ6 ρ3ϊΐδ, Βρεεϊδΐ ΐοοίδ, ηΐ635υπη§ 3η<1 ίεκί ερυϊρτηεηί 3 ηά οιιίίϊί 
ίηίετκίείΐ ίο 1)6 $Ιογ 6<3 οη Ρο3γ< 1 ίΐιε 3ιιΒηΐ3πηε5 βΙιηΙΙ 8ε δΐιΓίΙοίεηΐ Γογ οηβοβπΐ 
Γη3Ϊηϋ6Π3ηε6 αηά Γερ3ΪΓ οί 3 Γοιίγ (40) 03γ$ Γηί 53 Ϊοη. 

9.2. ΤΓιε (Ιεροί δραπε ρΒΓίδ 33 \νίΙ1 βε άεΙίνβΓβε! Γογ ίΐιε 5ιώι-η3πη63 1, 2, 3 
3η8 4 ΐη 3^Ηΐ·ε§αίε ιιικίεκ ί!ιε 0'οηίΓ3εί δΐιαίΐ Ιιε δΐιΓίίείεηί ίο εονει· 3 δυρρίγ 
άερίΐι 3π<] Γ3Π{»ε οΗ\νο (2) γεαί'δ Γογ ίΗτεε (3) δυβηιβπηεδ. 

10. Ιη 3εεοΓί1ηηεε \νίίΗ ηοπηαΙ 3ΐ3ΐκΐ3π1 ρΓ3είιοε Ιΐιε ΟοηίΓβείοι- 5ΐΐ3ΐ1 ιεςυίΓε Ηϊδ 
3υβοοηΐΓ3είθΓ3 Ιο οίΤει- αικί, ϊΓ 5ο οκΙεΓεΟ, ΟεΙϊνει- 3ρ3Γε ρ3ΐΤ5 ννΐιίεΐι 3 Γβ εοιηρΗίίβΙε ίη 
ΓιΙ 3η<1 Γυηείϊοη, <1υπη£ α ρεποά οΓ ίινεηΐγ (20) γε3Γ5 αίίεΓ άεΙίνβΓγ οί ίΐιε ΐ 33 ί 
δυβιηαηηε. ίί, ίον αηγ Γ633οη, 3ραι·ε ραείε \νου1(1 ηοί βε αηγηιοιε ϊη ρΐΌίΙυοίίοη ίΐιεη 
Ιΐιε ΟοηίΓ3θίθΓ υπίΙει^Ρε ίο ϊηίοπη ίΐιε ΡυΓθ1ΐ3$6Γ, 3ί 1ε33ί οηε (1) γε3ΐ _ Ρείονε ίΐιε εη8 
οΓ ρΓΟίΙυοίίοη, αηιΐ οοηδεςυεηίΐγ α$δί$( ίΐιε ΡυιοΙίΗδει- \νίί1ι ρΓορθ33ΐ3 Γογ εςυίναΐεηί 
5θ1υίίοη. 

11. ΟοίΙΐίϊεαίΐοη 

ΤΙιε (Γοηίπιείοΐ' δΙιοΙΙ ρτονΐείε ίο ίΐιε ΡιΐΓθΙι;ι$εΓ ΝΑΤΟ $ίοε!<: πυητΡείδ ινΚει-ε 
εχ!3ίίη^ Γογ ί!ιε ΐϊΐ3ίεπ3ΐ ίο Ιιε ριονίΟείΙ. Ρογ ίΐιε ιεδί οηβοαπί αηϋ βαδε 5ρ3Γε ρ3Π5 
(10.000 Πηε ίίεηΐδ) αχϋίϊοαίίοη ννί 11 8ε ρειίοπηείΐ βγ (Ιιε Μαιη δυβοοηίι-αείοΓ υη<1ει· 
ίΐιε Γεδροηδϊβίΐίίγ οΓίΐιε ΟοηίΓαείΟΓ. 
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ΑΚΤΙίΧΕ 20 

ΟΚ.ΕΕΚ ΑΟΟΕϋ νΑΕΙΙΕ (ΟΑν) 

ΤΗε ΡαΓίίεδ εχρίιοϊίΐγ δίαίε αη<1 Γεοο§ηίδε (1ΐ3ί ίΐιε Οιεείί Α(1(36(1 ν&ΐυε τεςιιίΓειτιεηίδ 
Γογ διώιτιαπηεδ 2, 3 αηιΐ 4 1ΐ3νε Βεεη ϋιΐΐγ αε1ιίενε<3 αδ οί ΕΌΟΑ 3η<1 ΐΗε ΡυΓοΙίΕδεί' 
δ1ΐ3)1 ί$δυε υροη ΕΡΟΑ (Ιιε ΓεΙεναηί οειΓϊίϊεβίε. 
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ΑΚΤΙΟΕΕ21 

αονΕΚΝΜΕΝΤ ΕΕΚΝΙ8ΗΕΟ ΜΑΤΕΚΙΑΕ ΑΝΟ ΙΝΕΟΚΜΑΤΙΟΝ 

1. ΤΗε Ριιγο 1 ι 350 γ δΗβΠ ΗείινεΓ Ιο ίΗε ΟοηίΓ3είθΓ, ίοΓ υδε ίη εοηηεείίοη ννίίΗ 3η8 
υηάεΓ ίΐιε ίεηηδ οί ίΗΐδ ΟοηίΓαεί, ίΗε ιηαίεπ3ΐ 3η8 ίπίοιτηαίίοη ΗεδεηΗεΗ ίη Αηηεχ € 
35 ΟονεΓηιηεηΙ ΡυιηίδΗείΙ ΜαίεποΙ (ΟΡΜ) ννίίΗ ίΗε τεΙεναπί Οοειητιεηί3ΐίοη αηοΐ 
ΟονεπΉηεηΙ ΡυιτιίδΠείΙ Ιηίοπηαίίοη (ΟΡΙ). 

2 . ΤΙιε ΟΡΜ αηίΐ ΟΡΙ δΗαΙ! Ηε ϋεΐϊνει-εά 8γ ίΗε ΡιίΓεΙίΗδεΓ Ιο ίΗε ΟοηίΓαείΟΓ 3ί 
ίΗε εηίΓ3ηεε οί Ηίδ 5Ηίργ3π:Ι 35 4 εί3ίΙε(1 ίη Αηηεχ Ο. ΤΙιε ΟΡΜ 3ΐκ1 ΟΡΙ Γογ 3 υ8ιτΐ3πηε 
1 ιπ3γ 8ε ΗεΙίνεΓεΗ 8γ ίΗε ΡιίΓεΗαδβΓ ίΙίΓοιι^Η 3ΐΓ3η£ειηεηΙ Ηείννεεη ίΗε ΡαΓίίεδ ΗΤεείΙγ 
ίο ίΐιε Μ3ϊη δυΗεοηίηιείοΡδ δΗίργαιιΙ. ΤΗε ΟοηίΓυείΟΓ δΗαΙΙ αεεερί ϋεΙίνεΓγ ννΗεη 
ηη38ε 3π8 υηοΙειΙοΡεδ ίΗε ηη1θ3ίϋη§ 3ΐκ1 ίιαηκροιίαίίοη οΓ ίΗε ιη3ίεπ3ΐ ίο ίΗε ]ο8 ογ 
δίΟΓη^ε 5 ίίε αί Ηίδ οννη εχρεηδε . ΤΗε ΟοηίΓαείΟΓ δΗαΙΙ ί 3 Ηε ε 3 Γε 50 ίΗαί ίΗε αΗονε 5Η3Π 
3ρρ1 γ Γογ 3 ηγ ΟΡΜ 3ΐκΙ ΟΡΙ Γογ 3 υ 8 ιηαπηε I ίο Ηε Ηεΐίνει-είΐ ίΗΐ'οείΙγ ίο ίΗε Μαίη 
3 υ 8 οοηίΓ 3 θίθΓ. 

3. ΤΗε Οοη(Γ3θΐθΓ πεεερίδ (Ηε ιΐεϋνοιγ ίίηιοδ οΓ ΟΡΜ 35 Ιαίεΐ Η οννη ίη Αηηεχ Ο 
3ΐκί 3ί'Γεε$, 11ΐ3ί ίΓ ίοΙΙοννεΗ. ίΗε Ηεϋνει-γ ίίηιε οΓ εηεΐι δυΗιηβπηε δΙιουΙϋ Ηε 35 
5ίίρυΐ3ίεΗ ίη Αιΐίοίε 24 οΓίΗί$ ΟοηίΓαεί. ΤΗε ΟοηίΓαείΟΓ 3εεερί5 3 £Γαοε ρεποά οΓίννο 
( 2 ) ννεεΗδ Γογ ΐ3ίε ΗεΙϊνεΓγ οί ίΗε ΟΡΜ / ΟΡΙ. 

4 . 5Ηοη1(1 ίΗε ΗεΙϊνεΓγ οΓ ΟΡΜ αικΙ / ογ ΟΡΙ Ηε Ηείαγεε! Γογ Γεβδοηδ οίΙιεΓ ί1ΐ3η 
ΡοΓοε Μ3]ευΓε ίΗε ΟοηίΓ3είθΓ 5 Η 3 ΙΙ εναίοβίε ίΗε εοηεεςυεηεεδ αηε! ίΗε ονεΓβΙΙ 
ίηίΐυεηεε ίο ίΗε ΐϊιηε οί ΗεΙίνεΓγ οί ίΗε 8υΗηΐ3πηε5 αηά (Ηε ΡιίΓεΗαδεΓ Ηαδ ίΗεη ίΗε 
ιίβΗί ίο ΗεείΗε ννΗείΗεΓ (ο: 

4 . 1 . Αεεερί ΙΗε 8υΗιη3πηε ννίίΗ ίΗε Γε1εν3πί Ηεΐαγ &ηά 355 αιηε 
Γε5ροη$ίΗί1ϊίγ ίοΐ' ίΗε Ηεΐαγ 3ΐκ1 ίίδ εοη$εςυεηεεδ 

4 . 2 . Αεεερί ίΗε δυΗιτιβηηε οη ίΗε δρεείίιείΐ ΗεΙίνοΓγ ίίηιε, 35 ρεν Αιΐίείε 24 
ννίίΗουί ίΗε Ηείαγείΐ ΟΡΜ / ΟΡΙ Ηυί ίΐίΐε<3 ίοη. Ιη ίΗί$ 0350 ίΗε Ρυι·εΗ35εΓ ννίΐΐ 
ΙαΗε ονεΓ ίΗε διιΗηηαπηε 3$ εοηίΓ3είυ3ΐ1γ Ηυίΐί, Ηυί ννίίΗοιιί ίΗε ΟΡΜ, ίΗε 
τεΐεναηί ρ3Γί οί ίΗε ΟοηΐΓ3εί δΗβΙΙ Ηε άεειτιεά ίο Ηε Γαΐίιΐΐεά αηά ίΗε ΟοηίΓ3θίθΓ 
ννίΐΐ ΓείπιΗυΓδε ίΗε ΡιίΓεΗαδεΓ ίοΓ (Ηε εοιτε5ροη<ϋη§ εχρεηδεδ ίοΓ ηΐ3ΐ>ΗουΓ5 
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\νοιΊί (ίη3ί3ΐΐ3ίίοη, ΐηίε§Τ3ίίοη, ίεδίίη§) ηοί ρεΓίοιτηεά 1 ιγ 3<1]ιι$ίίη§ ΐΗβ Τοίβΐ 
Β3$ίο ΟοηΐΓδοί Ρηεε 3οεοπϋη§1γ. 

4.3. ΑΒορί Άηγ οίΗεΓ δοΐυίίοη ρΓοροεεΒ Βγ ίΒε ΟοηίΓ3θίθΓ ίο οονηρίείε ίΒε 
δυΒιτοηηε οη ίΗβ ΡυΓεΙΐ33ει·'$ εοεί. 

5. Τϊίΐε οί ρΓορειίγ ίο 311 Γηείεπ3ΐ ίιίΓηϊδΒεΒ ίο ίΒε 0 οηίΓ 3 εΙθΓ ογ ίο ίΗβ Μπίη 
διιΒοοηίΓεοίΟΓ Βγ ίΒε ΡιίΓοΒαΒεΓ. δΒεϋ Γοηιαίη \νίι!ι ίΒε ΡιίΓεΙιαεεί'. Τίί!ε οί ρνορειίγ ίο 
ίΒε ΡυΓεΙιαδεΡδ ΐϊΐ3ίεπε[ δΗαΙΙ ηοί Βε αίίεείειΐ Βγ (Βε ΐηοοφΟΓδΙΐοη ογ 3ίϊ3θΒηιεηί 
(Βειεοί οί 3ηγ ιη3ΐεπ3ΐ ογ ρΓορειίγ ηοί οννηεεί Βγ ίΒε ΡιιγοΙι3$€γ. 

6. ΤΗε ΟοηίΓ3θίθΓ $!ΐ3Π πτιαίπίαΐη αηΒ α<Βτπηί$ίει\ ίη 3εεοκΐ3ηεε ννϊίΐι 5ουη3 
ίηάϋ 3 ίπ 3 ΐ ριαείίεε αηά ίο ίΒε Γηαηυίαείιπει^' ^ιιϊΒεΗηεδ, α ρΐΌ£Γ3ΐη !ογ (Βε υίίΐϊδδΐίοη, 
ιηαίηίεηοηεε, ριοίεείίοη 3ηά ρΓεδεΓνείίοη οί' ΟΡΜ 50 33 ίο 3$5ΐΐΓβ ίί3 ίυΐΐ 3ν3Ϊ1αΒϋϊίγ 
αικί α5εί1ι1ηε55 ίθΓ ίΒε ρεΗοητιεηοε οί (Βε διιΒιηαπηβδ. ΤΒε €οηίΓ3θίθΓ $ΒαΙ 1 ίαΙ <0 αΐΐ 
Γ 633 θη 3 Β!ε 5 ίερ 5 ίο εοηιρίγ ννΐίΒ 311 αρρίΌρπείε (ΙίιεαΙίοηδ, §υίΒεΙίη63 ογ ΐηδίηιείίοηδ 
ΐΒαΐ ίΒε ιηεηυίεοίαΓΟΓ ηΐ3γ ρΓε$επΒε 33 ΓεαδοηαΒΙγ ηεεε333ΐ'γ Γογ ίΒε ρΓΟίεείίοη οί 

ορμ. 

7 . ΤΒε ΟοηίΓ3είθΓ $Βε 11 Βε ΒεΒΙε Ρογ εηγ !θ53 οί ογ ίίειηα^ε ίο (Βε ΟΡΜ ογ (ογ 
εχρεη3ε$ ίηείάεηίαΐ ίο 3υεΒ 1 ο 55 ογ (Ιαιηα^ε, ννΒειε ΐΒϊδ 1οκ3 ογ άειηε^ε οοουηείΙ είίοΓ 
ίΒε άεϋνεΓγ ίο ίΒε ΟοηίΓ3είθΓ ογ Μβίη διιΒοοηίΓαοίοΓ οί ΟΡΜ 33 ρεΓ ρει-αβΓερΒ 2 
εΒονε. 

8. ΤΒε ΡιΐΓθΒ35εΓ πΐ3γ: 

8 . 1 . 8εεΓε350 ίΒε ΟΡΜ ίιΐΓηί3ΒεΒ ογ ίο Βε ΒιιτιίεΗεΒ Βγ ίΒε ΡυΓοΒαδεΓ ιιηΒεΓ 
ίΒίδ ΟοηίΓ3θί, ογ 

8 . 2 . δυΒδΙίΙυίε οίΒεΓ ΡιΐΓθΗ3δ6Γ ο\νηεΒ ιηείεπεί ίοΓ ιτΐ3ΐεπε1 ίο Βε ίυιηϊδΗείΙ 
Βγ ίΒε ΡυιοΒεδεΓ οικΙογ ίΒίδ ΟοηΒεεί αηΒ 

8 . 3 . τεςυεδί ίηοοφθΓ 3 ίίοη οί εη§ϊηεεπη§ ΓείΓοίϊίδ. 

5 υοΒ άεοΓεεδε, δυΒδΐϊΐυίϊοη ογ τεαμιεδί δΒεΙΙ Βε εοηδίΒεΓβά 35 3 ΓηοόϊΓιοείϊοη 
τεςιιεδίεά Βγ ίΒε ΡϋΓεΒ 356 Γ εηό Αιΐιοίε 22 οί ίΒίδ ΟοηίΓ 3 θί 5Β3ΙΙ 3 ρρ 1 γ. 
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9.1. \νΐίΗ Γ6§3Γ(ί ίο ίΗε ΟΡΙ Γεοείνεό Ηγ ΟοηίΓβείΟΓ 3η<3 ίοην3Γ<1είΙ ίο ίΗε 
Μ3ΐη 3υΗεοηίΓ3θίθΓ, (Ηε Μβίη 3υΗεοηΐΓ3είθΓ δΗβΙΙ ηοίίίγ ίη \νπίίη§ ίΗε 
ΡιΐΓθ1ΐ3δεΓ ιΗγοιι^Η ίΗε ΟοηίΓΒΟίον βΗουί 3ηγ δρεείίιε ιηί5δίη§ ίηίοπτΐ3ΐίοη 
ρΓΟίτιρίΙγ Ηαί ηοί ΐ3ίεΓ ίΗαη ί\νο (2) ηιοηίΗδ 3ίίεΓ ίΗε ()3ίε οί τεοειρί οί ίΗε ΟΡΙ 
3ί Ηίδ ρΐ'ειηίδεδ. ΤΗε ΡαΓθ1ΐ33εΓ $Ηα11 ριονίΗε ίΗε Γεςυεδίεά ίηίοπτιαίίοη \νί(Ηίη 
ΐννο (2) ηιοηίΗδ 3ίϊεΓ Ηίδ Γε1εν3ηί ηοΐϊίϊοαίϊοη. Αην εοηίΓαοίυΏΐ εοηδεςυεηεεδ 
ίΐιιο ίο (Ηίδ ιηίδδϊηΐ' ίηίοπηαΐίοπ \νί 11 Ηε ιηυίιΐίΠΙγ α^ΓΟείΙ Ηεί\νεεη ίΗε ΡυΓοΠαδΟΓ 
αηΗ ίΗε ΟοηίΓαοίΟΓ. 

9.2. ΤΗε ΟΡΜ/ΟΡ1 Η33 ίο Ηε ίη εοιηρίίαηεε ννίίΗ ίΗε α^ΓεεΟ ίεοΗηίθ3ΐ 
5ρεοίΐϊθ3ίίοη5 αικί ννίίΗ Αηηεχ Ο. ν/ίΐΗ τεβαιτί ίο ίΗε ΟΡΜ πεοοίνεεί 8γ ίΗε 
ΟοηίΓ 3 είθΓ αιι4 ίοι\ναι·Ηεί1 ίο ίΗε Μαίη δυΗεοηίιαείΟΓ, ίΗε Μαίη 8υΗεοηίΓ3είοι· 
δΗαΙΙ ηοίίίγ ίη ννπίίηβ ίΗε Ρυι-οΗ3δει- ΙΗγοιι§Η ίΗε ΟοηίιηοίΟΓ αΗουί αηγ 
οΗδεΓνηίίοη ιηαίΐε ίη εοηηεείίοη \νί(Η ίΗε νίδυαΐ ίηδρεεΐίοη ρειΤοηηεϋ. 
ρΐΌΐηρίΙγ Ηυί ηοί ΙαίεΓ (1ΐ3η ί\νο (2) ννεεΗδ είίεΓ ίΗε Ηηίε οί τεεείρί οί ίΗε ΟΡΜ 
εοηοεπιίη^ ίΗε εοηίΐίίίοη οί ίΗε ΟΡΜ ΓεοείνεΟ. δίηεε (Ηε αείικιΐ ρεΓίοπηαηοο 
οί ίΗε ΟΡΜ δΗαΙΙ Ηε νεπίϊεΠ (Ιυηη^ (Ηε δείίίη^, ίο ννοιΤ. ογ ΗΑΤ, ογ 8ΑΤ 
αείίνίΐίεε. (Ηε ΡυΓοΗαδεί' ίδ τεδροηδίΠΙε ίο Γειηειίγ 3ηγ ίαίΐυτε ί^εηΐίίιεϋ ννίΐΗίη 
(Ηε δΗοιΙεδί ίητιε ροδδίΗΙε ίη οιχίεΐ’ ίο ηνοκΐ 3ηγ ΗεΗγ ογ οίΗει- ίιηραοί οη ΙΗε 
ΟοηΐΓ 3 είθΓ'δ 3ε(ίνίίϊεδ. Αηγ εοηίΓαείιΐ3ΐ εοηδεςυεηεεδ Ουε ίο ίΗε ΗεΓιείεηί 
ΟΡΜ ννίΙΙ Ηε ΓηυΙυΗΐΙγ αβΓεεΟ Ηεί\νεεπ ίΗε ΡυΓεΗβδεΓ αηΗ (Ηε ΟοηίΓ30ίοΐ'. 

10. ΤΗε ΟοηίΓ 3 θίθΓ δΗ3Π ίάεηΐίίγ ίΗε ϊηίεΓί3οεδ οί ίΗε ΟΡΜ ννίίΗ ίΗε 8υΗιτΐ3ηηε'δ 
δγδίειηδ 3η0 δΗβΠ ιτΐ3ΐ<:ε Ηίηαδείί 3\ν3Γε οί ίΗε ρείίοπτΐ3ηεε Γεςυίίεηιεηΐδ οί 311 ΟΡΜ. Ιί 
ίηίεΓί 3 οε εοηίΐίεΐδ 3 Γε θίδεονεΓεά Ηυηπ£ δείίίηβ ίο \νοΗ<, ΡΑΤδ, ΗΑΤδ 3η<3 8ΑΤδ, (1ΐ3ί 
3(3νεΓδε1γ αίίεοί 3 ηγ ίηάίνίΗυβΙ δγδίεηι'δ 3Ηίϋ(γ ίο δβΐίδίγ ίΗε ΟΡΜ ίηΐε§Γ3ίε(1 
ρεΓίοπιΐ 3 ηεε ΓεςυίΓετηεηΐδ ογ ίΗε 3υΗηπ3πηε'5 δγδίειηδ' ΓεςυίΓεηηεηίδ 3δ ρεΓ Αηηεχ Β 
3η4 δυείι ίηίεΓίβεε οοηίΐίεΐδ Ηβνε ηοί Ηεεη ηοΐίίίείΐ Ηγ ίΗε Οοηίι-ηείΟΓ ίο (Ηε ΡυΓεΗ3δεΐ' 
ννίίΗίη 3 Γε3δοη3Η1ε ρειίοά οί Ιίιηε 3ίίεΓ Ηβνίη^ ΓεοείνεΟ (Ηε ιεδρεείίνε εοιηρίείε 
ΟΡΜ-ίεεΗηΐθ 3 ΐ 5ρεείίίθ3ΐίοη ίτοτη ίΗε ΡυΓθΗ35εΓ, ίΗε ΟοηίΓ3θΐοΓ 5 Η 3 ΙΙ ίβΗε (Ηε 
3 ρρΓ 0 ρπ 3 ίε Γηβ 33 υΓεδ ίο τετηβΗγ (Ηε οοηίΐίείδ οπΗογ Ηίδ ίαΐΐ ΓεδροηδίΗϋϊίγ. 
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11. υροη ίΐιε <3ε1ϊνει·γ οί ΟΡΜ 3η<1 Γβΐ&ίεό ΟΡΙ ίη βεεοκ^ηεε ννίΐΐι ίΗε 
ΓεφίίΓεηιεηΐδ οΡ ίΐιϊδ ΟοηίΓ3θί ίΗε ΟοπΙγηοΙογ \ν3ΐτ3ηί3 ίΐιβί ΐΗε ίηδΐ3ΐΐ3ΐ:ίοη, ίηΐε§Γ3ίίοη 
3η() ίεδίίη§ είίοΓί ρεΓίοιτηε(] βγ Ρίηι ννίΐΐ ηο( <3είεηοΓ3ίε (Ιιε ΟΡΜ. 
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ΑΚΤΚΧΕ 22 
ΜΟΟΙΡΙΟΑΤΙΟΝ8 

1. ΤΕε ΡιιγοΕ 336 γ ιηαγ τεςυε$ί ίΕε ΟοπίΓδοίοτ ΐη \νηίίη§ ίο ιηεΕε η·κχϋΓιθ3ίίοηδ ίο 
ίΕε ΤεοΕηίθ 3 ΐ 5ρεάίΐο&Ιίοη$ οί ίΕίδ ΟοηίΓαοί 3ηίΙ ίΕε Οοηίιαοίοι· ιηαγ 3§τεε ίο 03ΐτγ 
ουί δυοΕ ιηοοϋίΐοαίιοηδ ογ 3π 3θουιηυΐ3ίίοη οί δυοΕ ιηοί1ϋϊο»1ΐοη8. ίί ίΕεγ »Γε 
ίεοΕηίοαΙΙγ ίθ3δίΕ1ο. Αιΐίοίε 13 δΕαΙΙ αρρΙγ ίο ίΙιο ίιηρίβηιεηίαΐίοη οί ινκκίίίίοαίίοηδ 38 
ρεΓ ίΕίδ Αιΐίοίε 22. 

2 . 1η 033 ε ίΐιαί ίΕε ΡιίΓεΕβδεΓ \νίδΕεδ ίο ενϋΐυαίε 3ηγ ρποε οΕαη&ε Ευε ίο 
Γηο(1ί11θ3ίίοη3 ογ ίο ο1ΐ3η§ε5 ρποροδεοί Εγ ίΕε ΟοηίπιοίοΓ, ίΕε ΓοηίιαοΙοι· δΕαΙΙ ρΓονίΕε 
ίο ίΕε Ρογο1ι336γ 311 ηεοε333Γγ ίηίοπιΐ3ί!θη ίο ρεπτιϊί (Εε αιίεςοαίε ενηΐυοίίοη οί ίΕε 
ρποε δυΕιηίίίείΙ. 

3. ΤΕε ΟοηίΓ 3 θίοι· Ρια 3 ίΕε η§Εί ίο εοηίίηυε ροΓίοπηαηεε οη ίΕε Ιχΐδίδ οί ίΕε 
εχίδίίη§ ίεοΕηίεαΙ δρεοίίϊοαίίοηδ 3ηΕ ίΕε ρΐ3Π3 υιιΐΐΐ 3£Γεεηιεηί 1ΐ38 Εεεη ιειιοΗεί) οη 
3υο1ι ιηούϊΠοίΐΙϊοηδ αηΕ 3η ΑΜΕΝϋΜΕΝΤ 38 ρεν Αΐ'ίίοΙε 35 ρ3πι<ζπιρΙι 9 ίο ίΕίδ 
(?οηίπιοί ϊ$ είίεοΐίνε. 

4. ΤΕε ΟοηίιαοΙοΐ' ηιαγ ίιηρίειηεηί ο1ΐ3η^ε$ ίο ίΕε ΤεοΕηίοίΐ! δρεοίίιοϋΐίοηδ αδ ρεί' 
Αηηεχ Α οί ίΕίδ ΟοηίΓ 3 θί ίοιπκΐ ηεοεδ$3Γγ Εγ Είηι ίο $υίί Ιοοιιΐ γαιχΐ οοηοΐίίίοηδ αικί 
ί 3 θίϋίίε$, ίΕε αναϋαΕϋίίγ οί ητΐ3ίεπ3ΐ5 3ηΕ εςυίριηεηί, ίΕε ϊηίΓΟεΙυοΙϊοη οί ίιηρίΌνεΕ 
ρποΕιιοΐίοη ιηείΕοΕδ ογ οίΕεηνίδε. ΤΕε βρριον»! οί ίΕε ΡυΓοΙιαδεί' οη $υεΕ 
ιτιθ(3ίίιο3ΐίοη5 ννίΐΐ Εε ηεοεδ53Γγ ίη αεεοκίαηεε \νίίΕ ίΙιε ρΐΌνίδίοηδ οί ίΕίδ ΑιΙίοΙε; δυοΕ 
3 ρρΓθν 3 ΐ ννίΐΐ ηοί Εε ιιηΓ63δθη3Ε1γ \νίίΕΕεΙ<1 Ρογ Ιΐιϊδ Γθ3δοη (Κε (ΤοηίηεΐΟΓ \νί1Ι ιτΐ3ί(ο 
3ν3Ϊΐ3Ε1ε &11 ηεοεδ 53 Γγ ίηίοηηβίίοη ίο ίΙιε ΡυΓθ1ΐ356Γ ίη οι'Εογ ίο οΕίαϊη Είδ αρρΐ'ον3ΐ. 

5. υροη ίΕε 3 £ΓεειηεηΙ οη 3 ιηο(ϋίιθ3ίϊοη ίΕε ΟοηΐΓ3θΙθΓ 5 Ε 3 ΙΙ ιενίδε αοεοπΤη^Ιγ 
ίΕε Γε1εν3ηί ρ 3 §ε$ οί ίΕε ΤεεΕηίεβΙ δρεείίιοΗίίοηδ 3 ικ1/ογ ώ-3\νίη£δ 3ηΕ ρΓονίάο ίο ίΕε 
ΡυΓθ1ΐ3δεΓ 3<1εςυ3ίε εορϊεδ οί δυοΕ τενίδίοηδ. Ρογ ίΕίδ ριιιροδο ίΕε (ΤοηίΓαείΟΓ δ1ΐ3Π 
ρτοουτε ίΕε οο-ορεΓ3ίϊοη οί ίΕε Μ3ΐη 5υΕεοηίΓ3είοπ 

6. ΒΕουΙΕ 3 ηγ δ1ί§Εί Εενίβίίοηδ Γγοιτί ίΕε Εείβίΐδ δΕον/η ίη ίΕε ώ·3\νίη£δ ογ 
Ε εδεηΕεΕ ίη ίΕε ΤεοΕηίθ 3 ΐ δρεείβοπίιοηδ, Εε οοηδίάεΓεΕ ΕεδίΐΊίΕΙε <3υπη£ (Εε ρΐΌ£τεδδ 
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οΓ ρΓΟάυεΐϊοη \νο±, ίΗε 33πιε 3Γ6 ίο Βε ρεΓίοπηεά 5ΐώ)εοΙ ίο ιτιιιίυ 3 ΐ α^ΓεειπεπΙ 
ν/ίίΗουί Βείη§ οοηδίάεΓεοΙ 38 Γηο<ϋίίθ3ίίοη$. 

7. 3Ηου18 πιο<3ίΐίθ3ίίοη τεδυΐί ίη αη ίηοΓεαεε ογ άεοΓεαδε ίη ρποε αικΙ/οΓ οΐίδη^εε 
ιη ίΗε όεΐίνεη/ Ιΐιτιε, ίΗεδε ϊηοΓε3865 ογ άεει-63$ε$ ίη ρποε 3π8/ογ ίΐιε οΙΐ 3 η§ε 5 ίη ίΐιε 
όεΐίνερ/ ίίιηε $1ΐ3ΐ1 6ε 3§Γεε8 υροη ίη ννπίίηβ νία 3η ΑΜΕΝϋΜΕΝΤ 38 ρει- ρηπι^πιρίι 
9 οΓΑΐ'ίίοΙε 35 οίίΐιίϊ (ΤοηίΓ3οί 6εΓοι-ε εχεευίίοη οίευοΙι !Τ)θϋίί1οαίίοπ8. 
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ΕΟΚΟΕ ΜΑΤΕϋΚΕ 

1. Νο 83110(10118 3Γ0 ΠΤφΟδεά ΟρΟΠ (1ΐ€ ΡβΓίίεδ ίθΓ (ΙΐεΐΓ δΟΟρε οί 30(ίθΠδ 38 
Οεδεηβείΐ ίη (Ιιίδ ΟοηίΓαεί 3η(Ι υροη (Ιιε ΡαΓεΙΐ356Γ Γογ Ηίδ ο6Ιί£3ίίοη (ο (ΙεΙίνεΓ (Ιιο 
ΟΡΜ 3ΐιο1 ΟΡΙ (3υε ίο Ροΐ'εε Μα]ειΐΓε. Αδ 03868 οί Ρογοο Μα]ευΓ 0 εαη Ηε εοηδί<ίεΓε<1 
ίηϋίεοΐίνεΐγ (Ηε ίοΙ1ο\νΐη£ ενεη(δ: 

1.1. 0(2Π6Γ3ΐ ΟΓ ρηηίβί δίπΗε ίηνοίνιη^ (Ηε ΟίδοοηΙίηυοηεε οΓ (Ιιε ννοΛδ οΓ 
(Ηε δΐιορ ογ οΓ (Ιιε Γαείοΐ’γ οΓ (Ιιε ΟοηίΓ3ο(οι\ 

1 .2. ΟεηεΓαΙ ογ ραιΐιαΐ Πγο 31 (Ιιε δΐιορ ογ 3ί (Ιιε ίβοίοι-γ ογ 3 ( (Ιιε οΓΓιεεδ οί 
(Ιιε Οοπ(γ3ο(ογ. 

1.3. ΡΙοοίΙ 

1.4. Εαιΐΐκιιιαίίε 

1.5. \ναι- 

1.6. Ραίΐυΐ'ε ίη (Ιιο δυρρίγ οί εΐεοίπο ουιτεηΐ ογ οί3πΐ3£ε οί (Ιιε ηιαεΙιϊηεΓγ 
1ΐ3νίηβ Ηεεη οοηιρε(εηΐ1γ 3δοεΓ(αίηε6 εηίΐ οη (Ιιε εοηςίίΐϊοη (Ιια( δαιηε αίίεοΐδ 
(Ιιε εχεειΚίοη οί (Ιιε ΟοηίΓεεί Ηγ (Ιιε Ρ3Γίίεδ εηΟ νεπίϊεά Ηγ (Ιιε τεΐενεηί 
ειιίΐιοπίίεδ. 

1.7. ΟοιηηιεΓοίεΙ ίηιροιίδ εηιΗαι^ο 

1.8. ΟοιτπηεΓοίεΙ (ΓεπδροΓίδ ΙοεΡουί (3ίίεο(ίη§ (Ιιε Ιηίεπΐ3ΐΐοη3ΐ ΊΗχηδροιΙ 

ΝείχνοΓίί). 

2. Ιη 3ηγ 03δε οί Ρογοο Μ3_)ευΓ6, (Ιιε ίηβΗίΙίίγ (ο ρειίοηη ηιυδί 6ε Οιιε (ο Γε3$οηδ 
Ηεγοηά (Ηε οοπΙγοΙ 3ΐκ1 ηοΐ <3υε ίο ίαιιΐί ογ ηε^Π^επεε οί (Ιιε Ραιΐγ οΐαϊητϊπβ (Ηε Ροιχε 
ΜΕ^υτε. 

3. ΊΠιε ΕΗονε ιτιεηίίοηεά ενβηΐδ ιηιΐδΐ 6ε τεροιίβά ίη \νπ(ίιΐ£ ίο (Ιιε οίΙιεΓ Ρ3τίγ 
ινίΐΗίη 3 Γ6νοε3ίθΓγ (3ηηυ11ίη§) (ίηιε Ιίηιίΐ οί ίΐιίιΐγ (30) ϋεγδ 3δ ίτοηι ίΚείΓ 
πΐ3ηίίεδΐ3ΐϊοη, \ν!ιϋε ίη (Ηε ε3δε οί εοηίίηυαίίοη οί (Ιιε 3Ηονε ενεηίδ, (Ηε Ρ3Γΐγ πιυ$ί 
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ΓοροΓί, ννΐίΗίη ίίιε 33πιε 33 ΗεΓείη 3βονε ρεηοά οί Ηπιε, ΙΙιεΪΓ οοιηπιεηοεΓηεηί επ< 3 ίΚεΐΓ 
ίεπηίηΗίίοη 3η<1 δυείι βνεηίδ ητ,υδί ίχίΓΐΚβΓ 8ε οεΓΐίίΐεοΙ, 6γ ί6ε οοηιρείεηί Αυίΐιοπίίεδ. 

4. Οεί3ΐι1ί ίη ρεΓίοππΕηοε οί 3ηγ δυβοοηίΓΕΟίΟΓ οί Λε ΟοπΙγεοϊογ ογ ίίιε 
ΡιίΓοΙίΕδεΓ ί$ ηοΐ οοηδίάεΓεά 3 03δε οί Ρογοε Μ3)ειΐΓε Γογ τεδρεοίίνβ Ρ3Γίγ’δ ο61ί§αίίοηδ 
υηάεΓ ίΐπδ Οοηίχοεί, υηίεδδ δυείι Ρ3ΐ1γ ρΓθνί<3εδ ενϊάεηοε ίο ί!ιε οίΗεΓ Ραιΐγ, (Ηηί ίΐιο 
ίΐεΐαγ οί δυείι δΐώεοηίΓΕείοΓ \νοδ ίΐυε ίο Ροιχε Μ^ευΓε 3ηϋ Ιΐ3ϋ α (ϋτεοί ΐηίΐυεηοε οη 
ίίιε ίιιηε οί ροΓίοιτηαηεε οί Ιΐιαϋ ΡαιΊγ'δ οβϋ^αίίοπδ ιιηιΙεΓ ίΐιΐδ Οοηίαιεί. 

5. Τ1ιυ$, ίη ε3δε οί ΡοΓοε Μα]ευΐ'ε αοοοκϋη^ ίο ίΐιε άείΐηίΐίοηδ οί ίΐιίδ Αιΐίοίε, ίίιε 
Ρ&Γΐγ ννΗο 1ΐ3$ £ΐνεη δυείι ηοίϊεε δΐιαίΐ 6ε εχουδεό ίΓΟίτι ίίιε ρεΓίοιτηΕηεε ογ ρυηοίυαΐ 
ρεΓίοπτ^ηοε οί ϊίδ ο61ι§ηΙίοηδ υπάεΐ’ Ιΐτίδ <ΤοηίΓ3εί ίον δο !οη£ 35 ίίιε τεΐεναηί ενεηί οί 
Ροιχε Μ3)ευΓε οοηΐίηυεδ αηϋ ίο ίίιε εχίεηί ίΙΐ3ί $υε!ι Ρεατγ’δ ρεΓίοπηοηεε ίδ ριενεηίείΐ, 
Ιιϊη8εΓε8 ογ 8εΙαγε(1 αη8 ίίιε Γΐεΐϊνειγ δοΐιείΐυΐε δΐιαίΐ 6ε εχίεηε)ε<3 3θθθΓί1ίη^1γ. Τίτο 
Ραιΐίεδ δΐιβίΐ ιτιεεί ίο εδί361ίδ1ι 6γ ηιυίυαΙ α^ΓεεηηεηΙ ίίιε Γενίδεά «ΙεΙίνεΓγ εΐαίε(δ) 
Γεδυ1ίίη§ ίτοιη ίίιε Ροιχε Μη]ειπ·ε. 

6. Ιη 03δε Κνο ογ ιηοιχ ιχιΐδοηδ οί Ροιχε Μ3]ευιχ οοευι* δίηιυΐίαηεουδίγ, ίΐιειι 
ονεΐ'ίΕρρίη^ ροι ίοίΐ ννί 11 οηΐγ 6ε εοοηίείΐ οηεε. 
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ΤΙΜΕ ΑΝϋ ΡΕΑΟΕ ΟΡ ΟΕΕίνΕΚΥ 

1. ΤΕε 5υ8ΐΓ»3πηε$ \νϊί!ι 3.11 εςυίριηεηί 3η<3 δεχ-νίεεδ 3$ δρεεϊίϊεά ΐη Ατΐίεΐβ 2 
ρ3Γ3£Γ3ρ1ΐ5 4.1 3Π(1 4.2 ννϊΐΐ Βε Γε3(3γ ίθΓ (ΙεΙίνειγ 3ί'ίει- δυεεεδδίυΐ ίεδίδ 3η(3Ιπ3ΐδ 35 ρεί' 
ίΕίδ ΟοηΐΓ3θί, 35 ίοϋοννδ: 

!. 1. δυΕιηαιίηε 1: υροη ΕϋΟΑ, ίη Κίεΐ. 

1.2. δυΕιηαπηε 2: ννίίΐιίη εί§Ιιίεεη (18) ηιοηίΐΐδ, 3ήεΓ ίΗε ΕϋΟΑ, ίη 
51<31-31Τ13η£3. 

1.3. δυΕιηαπηε 3: ννίΐΐιίη ίννεηίγ εί§Ηί (28) ιηοηίΗδ, 3ί)εΓ ίίιε ΕϋΟΑ, ίη 

51<3Γ3ΐ·η3η§3. 

1.4. δυΕιηαπηε 4: ννίίΐιίη ΐΐιίιΐγ είι^ιΐ (38) ιτιοπίΕδ, αίΐεΓ ΕΟΟΑ, ίη 

5ε3Γ3ΙΤ13η^3. 

2. ΤΙιε ΟοηίΓαοΙΟΓ $1ιαΙ1 ϋεΐϊνει* Ιΐιε ϊΐεηΐδ 35 δεί ίη ΓογϊΙι ΕεΙονν α$ ίοϋοννδ: 

2.1. ΟηΕοαιϋ δραιεδ, ίοοίδ. ιηεαχυπηβ 3η4 ίεδί εςυίριηεηί δΐιαίΐ Εε Εεΐίνει-είΐ^ 
ίο^είΙιεΓ ννίίΗ εαεΕ δυΕιηαπηε. 

2.2. Ρίΐ'δΐ ουίίϊΐ δίναΐΐ Εε (ΙεϋνεΓες! ίο§εί1ιεΐ' \νίΐΕ εβείι δυΕιηαπηε. 

2.3. ΟηΕοαπί <3οευηιεηΐ3ίίοη 35 δρεείίΐεά ίη Αηηεχ Ρ (ΒΟγ. 0760) δΐιαϋ Εε 
ΟβϋνεΓεά 35 δίίρυΐαίεϋ ίΕειείη. 

2.4. Β 356 5 ρ 3 Γ 6 $, ίοοίδ, ηιεαδυπηβ 3η<3 ίεδί εςυίριηεηί 5 Ι 13 ΙΙ Εε ϋεΐίνει-εά 
ΕΟΒ Οεπηαη δεαροιΐ 3Π(3 αϋϋΓεδδεϋ Ιο ίίιε Ηεΐΐεηΐε Ν3ν3ΐ Βαδε δαΐ3ΐηί$, 
Ογ 6606 αί ίίιε 03ΐε$ ίο Εε α^Γεεϋ υροη Εγ ίίιε Ραιτίίεδ 35 ρεΓ ίίιε ρΓοεεϋυΓεδ 
βδίαΕΗδΙιεϋ {ΙιειείοΓε ίη Αηπεχεδ Α αικί Ρ ΙιεΓείο. 

2.5. δ6Γνϊεε$ (Ιτ&ιηίη^ 3ο γ ΡυιχΙιαδεΓδ ΟΓεν/δ, νναιταηίγ εη§ίηεει\ δεη/ίοεδ ίο 
ΡιιγοΕ 356 Γ’$ ρεΓδοηηεΙ 3ί Μ3ΐη 3υΕεοηίΓαείοΓδ ίαοίϋίγ, είε.) ίο Εε ρεΓίοπτΐ6(3 
ηΐκΙεΓ ίΕίδ ΟοηίΓαεί, δΤιειΙΙ Εε ρβΓίοηηεά 3ί ίίιε άαίεδ δρεείίϊεϋ είδεννϋετε ίη ίΕίδ 
(δοηίταεί 3η(1 ίη Αηηβχεδ Α αηά Ρ. 
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2.6. Α11 οίΗεΓ άεΙΐνεΓπβίεδ δυοίι 3δ 8Γ3\νίη§δ, Ιεε1τηϊο3ΐ πΐ3ηυ3ΐδ, 

άοουιτιεπΐδίίοη, τεροπίδ, 3ηά οίΙιεΓ ϊίειτιδ, αΐΐ 3δ Γες\ιίΓ6<1 5γ ΐΗίδ ΟοηΐΓδοί, 
ίο^είΗεΓ ννΐίΐι ε3ε1ι 5υ6ιτΐ3πηε, υηίεδδ οίΐιεηνίδε δρεειίϊεά εΙδεν/ΗεΓε ϊη ίΗίδ 
ΟοηίΓβεί, ογ 3δ 3§Γεε8 ίτοιτι Ιίιτιε Ιο ίίιηε ϊη αεοοπίαηοε νίίΗ ΑιΊίεΙε 22 ΚεΓεοί. 

3. ΤΙιε 6εΙίνεΓγ Ιίιηεδ αδ ρεΓ ρ3[·3£ΐ·3ρ1ΐδ 1 3η8 2 3ΐχ)νε ηΐ3γ 6ε εχΙοη6ε6 3δ 
δρεεΐίΐεό ϊη Ιΐιίδ Οοηίραεί. 
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ΕΙΟυΐΟΑΤΕϋ ϋΑΜΑΟΕδ 

1. ϋεΐ 3 γ ίη ϋεϋνεΓγ 

1.1. ίί αηγ οί ίΗε 5ιώπΐ3πηε5 2 ογ 3 ογ 4 δΐιουΐίΐ ηοί 1:6 ρΐ'εδεηίεϋ ίοΓ 
αοοβρΐ3η.οε (Ιυε ίο ΟοηίΓαοΙοΓδ ίαυίί ννίιίηη ίΗε εεΐεναπί ρεηοά 5θίε<.1 ϊη 
Αιΐίοίε 24 33 τενίδεοί αη(1/θΓ αιτιεηοΐεϋ ίη αεεοπίαηοε ννίίΗ ίΗε ριονΐδίοηδ οί ίίηδ 
ΟοηΐΓ3οί, ίΗε ΟοηΐιαοΐΟΓ δΐιαίΐ ραγ ίο ίΗε ΡυΓεΙιηδει· ίο1Ιο\νίη§ 3 £Γ3εε ρεπού οί 
ίουΓ (4) ηιοηίΐΐδ, Ιίςυίύαίεό ύαιηα^εδ ίοΓβδεβη ίη Ρ.Ο. 284/89. ΤΗε ι-ηαχίιηυιη 
αιηουηί ίο Ηε ρ3ίύ ν/ίΐΐ ηοί εχεεεύ ίΗε 4,00% (ίοιίΓ ρετοεηί) οί ίΗε ρπεε οί β3θΙι 
οί δυΟιηαπηεδ 2, 3 3ηύ 4 ηιεηίίοηκΙ ϊη ρ3ΐ·3£ΓαρΚ 3.2, 3.3 αηύ 3.4 οί ΑΓίίεΙε 5 
ΐΌδρεείϊνεΙγ . 

1.2. 1ί ίΗε Οεΐίνει-γ οί αηγ οί ίΐιε 3ιώηΐ3πηε$ 2, 3 αηύ 4 ίδ 50 ύείαγεύ 8γ 
ιτιογ 0 ίΐιαη 301 (Ιίπεε Ιιυιχίπχΐ 3η0 οηε) Οαγδ, ίΗε Ρυιτίιαδει- αηά ίΗε ΟοηίΓαείΟΓ 
δΐιαίΐ ιηεεί ίη οιχίεΐ' ίο εχαιηϊηε ίΗε ριοΒΙειη. Ιί α δοΐυίίοπ οαηηοί 6ε ιηιιΐυαίΐγ 
ηηιεείΙ ννίΐΐιίη 60 Ρηγδ, Αΐ'ίίείε 26 δΙιαΙΙ ηρρίγ. 

2. ΤεοΗηΐοηΙ ΟεΠοίεηείεδ 


1ί οΙυπη£ ίΗε κείεν^ηί ΑοοερΙαικε Τεδίδ 3ηύ Τπ3ΐδ 3ηγ οί ίΗε 6ε1ο\ν ιηεηίίοηεύ 
ΙεοΗηίοεΙ ύεΐΐεΐεπείεδ δΐιουΐύ 6ε ύείεείεοΙ αηύ ηοί Γειηεύίεοί Ογ ίΐιε ΟοηίΓ3θίθΓ υηίϊΐ 
ύεΙίνεΓγ οί δυ6ιηεπηε ογ $υε!ι οίΟεε ίϊιηε 35 ιπαίοεΠγ 3§τεεά ιιροη, 16ε ΟοηίΓβείΟΓ 
5ΐΐ3Π ρ3γ Ιίςυκίείεύ ΟεηΐΒ^εδ ίο ίΗε ΡιίΓεΙίδδεΓ 35 ίο11ο\νδ: 

2.1 Μείβοεηίηο Ηεϊ^ΐιί 35 ρεη Αηηεχ Β 

ΟεοΓε35ε οί 0 % ίο 10% οί (6ε Γεδρεοίίνε νείυε, 35 ρεί’ Αηηεχ Β 

= 0 , 000 % 

Οεαε35ε οί 10,01 % ίο 20% οί ίΐιε Γ65ρεοίίνε νείιιε, 35 ρεΓ Αηηεχ Β 
- 0,050% 

ϋεειεβδε οί 20,01 % ίο 25% οί ίΗε Γεδρεοίίνε νβΐυε, 35 ρεΓ Αηηεχ Β 

0 , 100 % 

ΤΙιε &6ονε 3ΐηουηί3 οί ΙίρυίάβΙεύ ύ3ηΐ3§ε5 3Γε ηοί οαιηιιΐΒίϊνε 
2.2 δίείπϋίγ Ηβϊίξΐηί 35 ρει- Αηηεχ Β 

Οεοπεεδε οί 0 % ίο 10% οί ίΗε Γεδρεοίϊνε νείηε, 35 ρεΓ Αηηεχ Β 
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= 0 , 000 % 

ϋεεΓεβδε οί 10,01 % ίο 15% οί ίΐιε Γ€5ρ6θΐϊνε ν&1υε, 38 ρεΓ Αηηεχ Β 
= 0,050% 

ϋεοΓεΗδε οί 15,03 (ο 20% οίΛετεδρεοΟνε ν3ΐαε, 35 ρεΓ Αηηεχ Β 

- 0 , 100 % 

ΤΗε 3θονε αιηουηίκ οί 1ϊςυϊ(33ίείΙ 03ΐΠ3§ε5 3Γε ηοί ειηηυΐαίίνε 


2.3 ΚεπείΛ-ε οί Βιιογαηογ 35 ρβι* Αηηεχ Β 

9,50! % ίο 10,000% οί 8υΐ'ί3εε οΐϊδρίαεβηιβηΐ 0,000% 

9,001 % ίο 9,500% οί5αΓί3οε «ϋδρίβεεπιεηί 0,0! 0% 

8,501 % ίο 9,000% οί 5ηΓί3οε (ΙΐδρΙαοειηειιί 0,300% 

ΤΙιε ηβονε αηιουηίδ οί 1ίηυί(ΐ3ίε<.1 83ηΐ3§ε$ αιε ηοί ουιηυΐαίινε. 

2.4 Οίνίη£ Τε$ί ϋερίΐι 38 ρεν Αηηεχ Β 

ΠεΟυοίίοη οί Οίνίη^ Τε5ί ϋερίΗ ίίοηι Οιπ ίο 9,9 ηι 0,000% 

ΒεεΙιιείίοη οί Οίνίηρ Τε5ί Οερίΐι ίίοηι 10 ιη ίο 24,9 ιη 1,000% 

ΤΗε 3θονε αηιοιιηίχ οί 1ίςαί4αίε4 <ί3ΐηα£ε5 αιε ιΤοί ουιηυΐηίΐνε. 

2.5 Μαχΐηηυιη διιΒιηεΓ£θί1 3ρεα1, Βαίίεΐ'γ 35 ρεί' Αηηεχ Β 

Οεα-εα5ε οί$ρεε8 ίίοηι 0,01 ίο 0,400 Ιοιοίδ 0,0 % 

Οεοι·εε8ε οί δρεεΟ Ιίοηι 0,41 ίο 0,600 Ι<ηοί 5 0,25 % 

ϋεει-εβδε οίδρεεΟ ίίοιη 0,61 ίο 0,800 Κηοΐ5 0,5 % 

0εεΓ63$ε οί 5ρεε0 ίίοηι 0,81 ίο 1,100 Κηοίδ 0,75 % 

ΤΙιε εβονε ειηουηίδ οί1ίρυΐ(ΐ3ίο(ί Οειτιε^εδ 3Γε ηοί ουηιηΐβίίνβ. 

2.6 Μαχίιηιαιη 3ιώηηθΓ£ε<ί 8ρεε8, ΡυεΙ ΟεΙΙ 35 ρεΓ Αηηεχ Β 

Οεα·ε35ε οί 5ρεε<3 ίΐΌΓη 0,01 ίο 0,200 Ισιοίδ 0,000% 

ΟεοΓ635ε οί 5ρεε0 ίΓΟίη 0,21 ίο 0,300 Ισιοίδ 0,250% 

ΡεοΓε35ε οί δρεεςΐ ίΓΟίη 0,31 ίο 0,400 1<ηοί5 0,500% 

ϋεει-εβδε οί 5ρεε8 ίτοτη 0,41 ίο 0,500 Ιαιοίδ 0,800% 

ΤΙιε 3ΐ)ονε 3ΐηουπί$ οί 1ίςυίίΐ3ΐε(1 63Γη3£ε5 3 γο ηοί απτιυΐΒϊίνε. 

2.7 Μ3χΐιηυιη 3υ6ι·ηεΓ§ε<1 δρεεό. Μ38ί ΟρεΓ3ίίοη 3$ ρεΓ Αηηεχ Β 

ΟεοΓεβδε οί 5ρεε<1 ίΓοηη 0,01 ίο 0,2501<ηοί5 0,000% 

ΟεθΓ635ε οί δρεεά ίΓΟίη 0,26 ίο 0,500 ίηοίδ 0,200% 

ϋε0Γ035ε οί δρεεά ίτοτη 0,51 ίο 0,750 Ιίηοίδ 0,400% 

ϋεθΓε35ε οί 5ρεβ(1 ίΓΟΓη 0,76 ίο 1,000 Ισιοίδ 0,600% 
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ΤΗε 3 βονε 3ΐηοιιηί5 οί Πφαί<Με<3 63ΐη3§ε5 3Γε ηοί ευιηυΐ3ίΐνε. 

2.8 Μ3χίιηυιη διίΓίβεε 8ρεε4, Οίε$εΙ 35 ρεΓ Αηηεχ Β 


ϋεοΓεηδβ οί δρεεΒ ίΐΌηι 0,01 ίο 0,250 1εηοΙ$ 0,000% 

Οεονεαδε οί $ρεεο1 ίτοιη 0,26 ίο 0,500 Ισιοίδ 0,100% 

ϋεαεαδβ οί$ρεε8 ίπηη 0,51 ίο 0,750 Ηηοίδ 0,200% 

Οεεΐ'εα$ε οί δρεεά ίΐΌΐη 0,76 ίο 1,000 Βηοίδ 0,300% 


ΤΗε αΒονε 3 ΐηουη (5 οί ΙίςυιΒηίεΟ (Ι3ΐη3^ε5 3Γε ποί οιπηυΐαίινε. 


2.9 Μ 3 χίΐϊΐυιη 5υΒιηει·£6ί1 ειιιίδϊηβ Γ3η§ε ννίίΗ ΒηίίεΓγ 35 ρει - Αηπεχ Β 


> 1 ηιη < 10 ηηι 0,00% 

> 10 ηιη <20 ηιη 0,10 % 

>20 ηιη <30 ιηη 0,20 % 

>30 ηιη <40 ηιη 0,50 % 

>40 ιηη <50 ηιη 0,90 % 


ΤΗε αΒονε αιηουηίδ οί ΗςυκΠιίεοΙ (Ι3ΐη3βε5 3Γ6 ηοί οιιιηιιίαΐίνο. 

2.10 δυΒιηεπ^εΒ εηηδίη^ ιηη§ε, ννίίΐι Ρυε! (Γείΐ αχ ρετ Αηπεχ Β 


>1 ηιη <20 ηιη 

0,00 % 

>20 ηιη <40 ηιη 

0,20 % 

>40 ιηη <60 ηιη 

0,40 % 

>60 ηιη <80 ηιη 

0,60 % 

>80 ηιη <100 ηιη 

0,80 % 

>100 ηιη <120 ηιη 

1,00 % 


ΤΗε αΒονε 3 ΐηουηί$ οί ΙίςυίάΗίεΒ 83ΐη3§ε5 3Γ6 ηοί ευιηυΐ3ίίνε. 

2.11 Τβείίεαΐ ίηοϋ$ει·οίίοη ιηίε (1 5 ’ 03$ε) 35 ρβΓ Αηπεχ Β ίηοΓ 638 ε Βγ 


Ργοιπ 

ο 

ο 

ο 

% 

ίο 

0,200 

% 

0,00 

% 

ΡΐΌΐη 

0,201 

% 

(0 

0,250 

% 

0,25 

% 

-η 

ο 

3 

0,251 

% 

ίο 

0,500 

% 

0,50 

% 

ΡΐΌΐη 

0,501 

% 

ίο 

0,750 

% 

0,75 

% 

Ργογπ 

0,751 

% 

ίο 

0,999 

% 

1,00 

% 


3Β8ε(1 ίο ίΗε δρεοίίιεά ν3ΐηε 35 ρετ Αηηεχ Β 


ΤΗε 3 Βονε 3 ΐηοαηί 5 οί Ηςυίά3ίε<3 43ΐη3£68 3Γε ηοί ευιηιιΐ3ίίνε. 
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2.12 Τ3-θΙϊ03.1 ϊικϋ5θΓ€ΐϊοη Γ3ίε (2 Πί1 035ε) 35 ρεΓ Αηηεχ Β ίηοΓεεδε Βγ 


Ργοιπ 0,001 % ίο 0,200 % 0,000 % 

Ργοιπ 0,201 % (ο 0,250 % 0,250 % 

Ργοιπ 0,251 % (ο 0,500 % 0,500 % 

Ργογπ 0,501 % ίο 0,750 % 0,750 % 

Ργοιπ 0,751 % Ιο 0,999 % 1,000 % 


αϋάεε! Ιο ίΒε δρεοίίϊεΟ ναΐυε 35 ρεί' Αηηεχ Β 
ΤΒε αΒονε αιηουηίδ οί'ΚςυίιΙαίεΓΐ όαιηα^,εε 3ΐε ηοί ευηιυΐβίϊνε. 


2 13 Ταοίϊο3ΐ (ϋαιηεΐοΓ 35 ρεΓ Αηηεχ Β ίηοΓοαδε Βγ: 

Ργοιπ 0,100 ίο 0,175 Βο3ί ίεη§ίΒδ 0,100 % 

Ργοιπ 0, 1 76 ίο 0,250 Βθ3ί 1εηβί!ι$ 0,150 % 

Ργοιπ 0,251 ίο 0,499 Βοαί Ιεη^ίΐΐδ 0,200 % 


αΟίΙεΟ ίο ίΒε δρεοΐίΐο νιιΐυε 35 ρεί’ Αηηεχ Β 
ΤΒε οΒονε «ιηουηίδ οί ΙίςυϊόαίεΟ Οαιπα^εδ 3Γε ηοί ευιπυΐαίίνε. 


2.14 ΕηνίΐΌηιπεηίαΙ οοηΟϊίίοηδ 35 ρεί’ Αηηεχ Β 

Ργοιπ 0,501 % ίο 0,85 % 0,000% 

Ργοιπ 0,851 % ίο 1,000 % 0,100% 

ΤΒε 3βονε 3ΐποιιηί5 οΠίςιιί83ίε<1 83ΐηα£ε$ 3Γε ηοί ευιπυΐ3ίίνε. 

2.15 \ν3ίθΓ-ΒθΓηε Νοίδε 35 ρεΓ Αηηεχ Β 

Ιί' ίΒε 3νεΓ3§ε Γ3θί3ίεά ηοίδε Ιενεί 6 γο3ιΙ Βίΐπίΐ 35 ρεΓ ΤεεΒηΐθ3) 
5ρεείΓιθ3ίιοη, Βιή1<ϋη§ ΟΓουρ 0026.03 Ρΐ£. 1 3η0 2 ιπεπδυΓεά 3η0 εν3ΐυ3ίε8 
35 δεί ίοιίΗ ίη Βυϋιϋηβ ΟΓουρ 0459.2.1 ίδ ηοί Γε3θΙιε0 αη8 ευΓνε εδίδΒΙίδΒεοΙ 
(ΙιεΓείη ϊδ εχεεεΟεΟ Βγ ιπεβη οΡ: 

5ί1εηί/ζ)υίεί εοη<ϋίίοη (4 Βη) 3εεοπϋη£ ίο ΡΒ50, Β§γ 0026.3 (Ββίίει-γ/ΡΟ) 


Βγ ιποΓε Ιΐΐ3η 4 6Β ίο 86Β 0,5% 

Βγ ιποΓε Ιΐΐ3η 8 8Β ίο 12 8Β 1,0% 

ΡβίΓοΙ/Οηιίδίη^ εοηάίίίοη (6 Ιοί) 3εεοπϋη§ ίο ΡΒ50, Β@τ 0026.3 
Βγ ιποΓε ΐΗθη 6 <3Β ίο 10 0Β 0,5% 

Βγ γπογ6 Ιΐΐ3η 10 άΒ ίο 12 άΒ 1,0 % 


3ηοΓ):ε11ϊη§ εοικϋίίοη (4 Ρη) 3εεοπϋη£ ίο ΡΒ30, Β§τ 0026.3 
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Βγ ηηοΓε ίΗαη 2 6Η ίο 88Β 0,5% 

Βγ ιηονε ίΗαη 8 άΒ ίο 12 (3Β 1,0 % 

ΤΗε αιηουηίδ 3Γε ηοί ευηιυΐαίίνε, ΗοννενεΓ εαείι οί ίΗε ίΗνεε ορεΓ3ίΐοη 
εοικίίίίοηδ 35 8είιηε<3 ϊη Βυί1άίη§ Ονουρ 0026.3 5 Ηη 11 Ηε εοηδίΠενεΒ. 

[Γ [Ηε ΓΕ(ϋ3ΐε(3 ηοίδε ηαιτοιν Ηαηϋ 3$ ρεΓ ΤεεΗπίεαΙ δρεείίιεαίίοη, Βυίΐίΐίηβ 
Ονουρ 0026.03 νηεαδυΓεΗ αηά εναΙυαίεΗ 33 5εί ΓονίΗ ϊη Βυί1<3ίη§ Οεουρ 
0459.2.1 ίδ εχεοε<3ε(1 35 ίο!1ονν$: 

δϋεηί/Ουίεί εοιπϋίίοη (4 Πυ) αηεΐ ΡαίνοΙ/Ονυίδίηα εοηνϋίίοη (6 Πη): 

Βγ ιηονε ίΗαη Γίνε δρίΗεδ, Ηυϊ ηοί νηοίε ίΗαη 5ενεη δρίΗεδ ννϊΐΐι ιηοΓε ίΗαη 5 
8Β Ηυί ιιοI εχοεε8ίη§ 14 8Β βΗονε ίΗε ϋιτιίί ευννε, ογ αΐίενηαίίνεΐγ ηιοΐ'ε ίΗαη 
Γουΐ' 5 ρϋ<ε 5 , Ηυί ηοί ιηονε ίΗαη εί§Ηί δρίΗεδ ννίίΗ ιηοΓε ίΗαη 2 8Β, Ηυί ηοί 
εχοεε(ϋη§ 6 8Β αΗονε ίΗε Ιίνηίί ουΓνε: 0,2% 

Βγ πιονε ίΗβη εί§Ηί αρίΗεδ, Ηυί ηοί ιηοΓε ίΗαη ίεπ δρίΗεδ \νίίΠ ιηονε ΙΗαη 5 8Β 
Ηυί ηοί εχεεε<ϋη£ 14 8Β αΗονε ίΗε Ιϊηιϊί ουΓνε, ον 3ΐίεπιαίίνε1γ ιηονε ίΗαη 
ηίηε δριΗεδ, Ηυί ηοί ιηονε ίΗαη ίουνίεεη δρίΗεδ ν/ΐίΗ ηιοιε ίΗαη 2 ΗΒ, Ηυί ηοί 
εχεεε(ϋη§ 6 8Β αΗονε ίΗε Ιίιηίί ευννε: 0,5% 

δηονΗεΙΙίηα εοικίίίίοη (4 Ηη): 

Βγ πιονε ίΗαη ί\νο αρϊΐίεε, Ηυί ηοί ιηονε ίΗαη Γουν δρίΗεδ ννίίΗ ιηονε ίΗαη 5 6Β 
Ηυί ηοί εχοεε<Ηη§ 14 6Β αΗονε ίΗε Ιίιηίί ευννε, ον αΐίενηαίίνεΐγ ιηονε (Ηαη 
(Ηνεε δρίΗεδ, Ηυί ηοί ιηονε ίΗαη εί^Ηί δριΗεδ ννίίΗ ιηονε ίΗαη 2 (.1Β, Ηυί ηοί 
εχεεε<3ίπ§ 10 6Β αΗονε ίΗε Ιίιηίί ευννε: 0,2% 

Βγ ιηοΓε ίΗαη ίουΓ δρίΗοδ, Ηυί ηοί ιηονε ίΗαη εί^Ηί δριΗεδ ννίίΗ ιηονε ίΗαη 5 
(1Β Ηυί ηοί εχεεε<Πη§ 14 8Β αΗονε ίΗε Ιίιηίί ευννε, ογ Βΐΐεηιαίίνεΐγ ιηονε ίΗαη 
εί^Ηί δρίΗεδ, Ηυί ηοί ιηοΓε ίΗαη Γουιίεεη δρίΗεδ ννίίΗ ιηονε ίΗαη 2 8Β, Ηυί ηοί 
εχεεεο1ίη£ 6 8Β αΗονε ίΗε Ιίιηίί ευννε: 0,5% 

ΤΗε αιηουηίδ 3 Γε ηοί ευηιυΐ3ΐίνε, Ποννενεν, εαεΗ οί ίΗε ίΗνεε ορεΓ3ίίοη 
εοηόίίίοηδ 35 άείιηείΐ ίη ίΗε Βυί16ίη§ ΟΓουρ 0026.3 5 Ι 13 ΙΙ Ηε εοηδίάενεΟ. 

Ρογ ΙΗε ρυψοδε οί 03ΐευΐ3ίίη§ Βίςυί63ίε6 ϋαιηα^εδ ΗενευηΟεν, ϊη εαδε οί 
δρίΐεεδ οί (ΗίίεΓεηΙ εχεεδδ ναΐυεδ οεευνπη§ ίη εοηιΗίηαίίοη, ίΗε Γο11ο\νίη§ 
δΐιαΐ! Ηε εοηδίΠενεΟ: 

Α δρίΗε ίη εχεε$$ οί 5 άΒ, Ηυί ηοί ίη εχεεδδ οί 10 6Β δΐιαΐ! Ηε εςυίναΐεηί ίο 
ί\νο δρίΗεδ ίη εχεεδδ θί2 6Β, Ηυί ηοί εχεεεοΗηβ 5 8Β. 

2.16 Μα§ηείίε δί§η3ίυνε 

ΤΗε εαίευίαίίοη οί ΙΗε τη 3 §ηείίε δί§η3ίυνε, αεοονΰίη^ ίο ίΗε άείιηίίίοη οί ίΗε 
Οεηηαη Νανγ ΤεδίεεηίεΓ, Γογ ίΗε 8ε§3υ55ίη§ δγδίεπι (ΗΟ\ν ΝΑΤΟ δεεΓεΙ 
ΙείίοΓ <Μ. 01.02.1999) δΗοννεά α 100 % ναΐυε Α Γογ ίΗε υηίνεαίεά Ηοαί αΐ 3 
Οίδίαηεε οί 8,7 ίη ίνοιη ίΗε Ηυΐΐ 3πό εαίευίαίεά Γογ ίΗε Ηεΐΐεηίε δεα 3Γεα. ΤΗε 
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εχροείοΗ ναΐυε Γογ ίΗε 8ερεηηε<3 δυΗιηαηηε δΗο\νδ α ΗεοΓεαδοΗ ν3ΐυε οΓ 33 
% οίΙΗε ναΐυε Α. 

[Γ<3υπη£ ίΗε ιηεαδυΓεπιοηί ί1ιε Γηοα5υΓε<3 ναΐυεδ αΑεΓ 8ερεπτπη§ ίΓοαίπιεπί 8ο 
ιιοί ΓβαεΠ ίΗε οοηίΓαοίυαΙ να1υο$, αεοοπ:Ηη§ ίο ίΗε ρΓοοεοΙυΓεδ οΓ ίΗε Οεπηαη 
Νανγ ΤεδίεοηίεΓ (Ηε Γο11ο\νίη§ ϋςυί8αίε<3 Οαιτια^εε δΗαΙ! αρρίγ: 

Ργοιτι Ο ϋο 0,3 μΤ 0% 

>0,3 ίο 0,5 μΤ 0,1% 

>0,5 (ο 0,7 μΐ 0,3% 

>0,7 ίο 1,0 μΤ 0,5% 

ΤΗε αΗονε αιηουηίδ οΓϋρυίΗαίεΗ Ηαιτια&εδ 3υε ηοί ουηηυΐαίίνε. 

2.17 ΤΓ3Π5ίεηί Νοίδβ 

Βγ πιοτό ίΐιαη ίννεΐνε δρϋ<:03, Ηυί ηοί ηιοτε ίΗαη ΓιΓίεεη $ρϋ<:05 \νίΐΗ ιποτε ίΗαη 
5 8Β Ηυί ηοί εχεεεΟίη^ 12 8Β αΗονε ίΗε Ιίιτπί ουί’νε, ογ 3ΐίεπΊ3ίϊνε1γ ίΗε 
απίΗιηεΙίε ανοπ^ε ίδ πίογο ίΗαη 2 8Β Ηυί ηοί πίογο Ιΐιαη 6 8Β αΗονε ίΗε Ηηιίί 
εοΓνε: 0,5% 

Βγ ιηοιε ίΐιαη δίχίεεη δρίΗοδ, Ηυί ηοί πίογο ίΗαη εί^Ηίεεη δρίΗεδ ν/ϊίΗ ιηοιε 
ίΗαη 5 ιΙΒ Ηοί ηοί εχοεεΟίηΐ’ 12 0Β αΗονε ίΗε Ιίιηΐί ευονε, ογ αΙίΟΓηαίίνεΙγ ίΗε 
απίΗιηεΐϊο ανεΓα^ε ίδ πίογο ίΗαη 6 (1Β Ηυί ηοί ιηοΐ’ε ίΗαη 10 8Β αΗονε ίΐιε Ιϊιηίί 
ευηο: 1,0% 

ΤΗε αΗονε αηιουηίδ οί Ιΐςυΐίΐαίειΐ Οαιηαμεδ αιε ηοί ουιηυΐαΐίνε. 

2.18 Οανίίαίιοη 

Οανϊΐαίϊοη οεευΓδ αί δρεεά Ιεδδ ίΗαη ίΗε δρεοιΓιε8 ναΐυε αδ ρεΓ Αηηεχ Β. 

Κ,εάυείίοη Ηγ 0,0 Ιχίδ υρ ίο 1,0 Ιχί5 0% 

Κ,εΟυοΐίοη Ηγ πίογο 11ΐ3η Ι,Ο.Ηίδ υρ ίο 1,5 Ηίδ 0,2% 

Κεάιιοίίοη Ηγ πίογο ίΗαη 1,5 Ηίδ υρ ίο 2,0 1<ίδ 0,4% 

Κ,εάυοΙίοη Ηγ πίογο ίΗαη 2,0 1<ί5 υρ ίο 2,5 Ιίίδ 0,6% 

Κ,οΟυοίϊοη Ηγ ιηοΓε ίΗαη 2,5 Ηίδ υρ ίο 3,0 Ηίδ 0,8% 

ΒεΗυοίίοη Ηγ πίογο ίΗαη 3,0 Ηίδ υρ ίο 3,5 1<ίδ 1,0% 

ΤΗε αΗονε αιπουηίδ οΓ1ϊςυί8αίε8 8αιτΐ3§εδ 3 γο ηοί ουπιυΐαίίνβ. 

2.19 ΟοιηΗαί δγδίοιη 

ΑεευΓαεγ Οτϊίεηα οί 5υΗτηαπηε3 : 8εηδ0Γ5. 

ΙΓ ίΗε ΓηεαδυΓεά αοεω-αείεδ ναΐυβδ Γογ ίΗβ δεηδΟΓδ οΓ ίΗε δυΗιηαπηοδ 8ο ηοί 
τοαοΗ ίΗε ναΐυεδ 35 ΙαίΗ 8ο\νη ϊη Αρρεπάίχ 1 ίο Αηηοχ Β οΓ ίΗίδ Οοηίταοί ίΗε 
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ίο!1οννίη§ ΙϊςυϊάΕίεά <3Εηΐ2§ε5 3Η&11 αρρίγ ίοτ ΙΚε δΐερ5 1 ίο 3 \ν8ϊε8 εγο ίη 
<3εί2Ϊΐ1ϋί(1 άο\νη ΐη Αηηεχ Ε οί ΐΐηίδ ΟοηίΓΕοΐ: 

ίθΓ δίερ 1 0,1% 

ίοτ δίερ 2 0,2% 

ίθΓ δίερ 3 0,3% 

Τ8ε α8ονε ΕηιοιιηΙδ οί ΙϊςιπάΕίεά <33ηΕ2@ε5 ΕΓε ηοί οιίΓηαΙείΐνε. 

3. ΤΙιε ΙίςιιίίΪΕίειΙ άΕΐιΐΕ§ε3 ε$ ρεΓ Ε8ονε ρΕΓ2§ι·3ρΙΐ5 1.1, 1.2 επ< 3 2.1 ΐΗτου§8 2.19, 
3Ηε11 8ε οΕΐεαίΕΐεό Ε 3 ρεΓεεηί2§ε5 οη ί8ε ρπεεδ οί ίΚβ διώπίΕπηεδ 2, 3 Εηά 4 Ε3 ρεΓ 
ΑΓίϊεΙε 5, ρΕΓΕ£ΓΕρ1ΐ5 3.2, 3.3 αιι<3 3.4 Γε5ρεείίνε1γ. 

4. Ιί πιοΓε ίΗαη οηε 0Ε3ε εηίΕΪΐϊη§ $αε1ι ΙίςιιίάΕίεά 4εγϊ12££5 βΕεΙΙ οοοιιγ, ίΐιεδε 
1 ΐςυΐ( 3 Εί 6(3 άΕτηΕ§ε3 582 ΙΙ 8ε ρΕγΕ81ε ευηιυΐΕίίνεΙγ. 

5. ΤΙιε ίοίαΐ Εΐηουηί ίο 8ε ρΕΪά ίθΓ ΙϊηυίάΕίεά άαιη&^εδ δΗ&ΙΙ ηοί εχεεεά 11% 
(εΐενεη ρεΓοεηί) οί ί8ε Ε§§Γε§Εΐε οί ί8ε ρπεεδ ίοτ ί8ε 3υ8πΐ2πη65 2, 3 Εη<1 4 ϊη 
ΕεεοΓάΕηεε \νϊί8 ΑΓίϊεΙε 5, ρΕΓΕ§ΓΕρ1ΐ3 3.2, 3.3 Εηά 3.4 Γεδρεείϊνεΐγ. 

6. ΡΕγηιεηί οί ΙϊφΐίιίΕίεά (ΐΕΓη2§ε5 33 ρΓονϊ(1ε<3 ίθΓ ϊη ί8Ϊ3 Αιίϊείε 25 38 ε 11 8ε ί8ε 
ΟοηίΓΕθίθΓ’5 3θ1ε 1ΪΕ8ί1ΐίγ. 
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ΑΚΤΙίΧΕ 26 
Κί^ΕΟΤΙΟΝ 

1. ΤΙιε ΡϋΓε1ΐ2$ει· Η 35 ίΐιε π^Ηί ίο Γε]εοί β&οΐι οί ΐΐιε δυβι-ηαηηεδ 2, 3 αη<3 4 βείοΓβ 
ίΐιε αοοερίαηοε οί εαοΙι οί ϋΐνειτι: 

• ίη ϋηγ ϋννο (2) οΓ ΐΗε ίοϋοννίη§ 03565 35 ρεν ραν3£Γ3ρ1ΐ5 1.) ίο 1.18 
\νΙκνο 5υο1ι Οίΐδο 15 ίϋεηίϊΓιειΙ 35 Οίε^οΐ'γ 2 (ηοί νϊία!) 

• ίη 3ηγ οηε οί ίΗε ίοΙ!ο\νίπ§ 03565 35 ρεΓ ραν3§ν3ρΙν5 1.1 ίο 1.18 λνΐιενε 
5ΐιο1ι 035ε ί$ ίίΐεηΐιίΐείΐ α$ θ3ίε§οιγ 1 (νίίαΐ) ον; 

• ίη εαοΙι 035ε οί' 119.1, 1.19.2, 1.19.3, 

ρνονκίεεί ίΐιεγ Ινανε Ινεεη εδίαβίίδΐιεϋ Ηγ ίΐιε ΡυνοΙταδεΡδ 1η$ρεοίθΓ5 αη4 ίη 035β οί 
οβ]εο(ίοη 6γ ίΐιε Οοπίναοίον, 6ν (Ιεοίδίοη οί 3ΐΜίΓ3ΐίοη, αοοοιχίίηβ ίο ΑιΤίοΙε 28. 

Οί»ίο§θΓγ 


1.1. 

ΜεΙϋοεηίπο Ηοί^Ιιί 

1 

1.2. 

δίαβίΐίίγ Ηεί^ΐιί 

1 

1.3. 

Κεδεννε οί Βυογαηογ 

2 

1.4. 

ϋίνίη^ Τε$ί ϋερίΗ 

1 

1.5. 

Μ3χίΐϊΐυπι 3υ6ηιεΓ§6(1 δρεεά, ΒαίίεΓγ 

1 

1.6. 

ΜΒχίνηιινη δυΒηιεΓ^6(1 δρεε<3, Ρυεί ΟεΙΙ 

1 

1.7. 

Μ3χίηιυιη δοΐηπεν^εά δρεεά. Μ35ί Ορεν3ίίοη 

2 

1.8. 

Μαχίπνυπι δανίαεε 5ρεε(1, Οίεδεί 

2 

1.9. 

Μ3χίηιυΓη δνώνηεν^είΐ οη]Ϊ5ίη§ Γ&η§ε \νίί!ι ΡβίίεΓγ 

2 

1.10. 

δυ6νη6Γ§ε<3 οηπ5Ϊη£ Γ3η§ε, ννίίΐι Ριιεί Οεΐΐ 

1 

1.11. 

Τ&οίϊοβί ϊηάΐδΟΓείίοη Γ3ΐβ, 8% (1 $ι 0356) 

1 
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1.12. 

ΤαοίίεαΙ ίηάίδΟΓείίοη ναίε, 12.5 % (2 Π!:Ι οαδε) 

1 

1.13. 

Ταοίίεαΐ άίαηιείεΓ 

2 

1.14. 

ΕηνίΓΟηιτιεηΐΒΐ οοη<ϋΐίοηδ 

1 

1.15. 

\ναΐεΓ-8οπιε Νοίδε 

1 

1.16. 

Μα^ηείίε ίϋίριαίιιιχ· 

2 

1.17. 

ΤΓαηδίεηΙ Νοίδε 

1 

1.18. 

Οανίίαίίοη 

1 


ΤΗε π^ΐιί Ιο Γβ)6θΙ οαοΐι οΓ Οιε 3ιι8ΐϊΐαπηεδ 2, 3 από 4 ίη αοοοιχίαπεε ννίίΐι 
ρ3Γ3^Γ3ρΗ I I Ιο 1.18 οί'ΐΐιίϋ Αιίϊοίε δΗαΙΙ 8ε 3ν3ί!α8Ιε 3π4 ιτιαγ 8ε εχεΓείδεοΙ ίη 
03δε 18 ε ναΐυεδ αοίυαΙΙν ιηεαδίπεεί αιε ννοΓδε ίΐιαη (Ηοεε, ίθΓ ννΙιϊοΗ ί8ε Ιιί^Ηεδί 
αιηουηί οί ϋςιιίϋαίεοί Οαιπα^εδ αδ ίϋεπίίίϊεοΙ ίη Αιΐίοίε 25 \νου18 8ε 
αρρ1ίοα8Ιε, αικί ίΙιε ΟοηίΓαείοΕδ είίοιίδ ίη οπίει- ίο ίηιρίΌνε δυείι ναΐυεδ 
ίονναιχίδ α Ιενεΐ. 8είηι* αί Ιεαδί \νίί8ίη ίΐιε Γαπ^ε ίη ννΐιίοΐι ΙίςυίίΕιΙεεΙ ϋβιηα^εδ 
3τε ριονίοΐεο! ίοΓ, 8ανε ΓαίΙε(Ι. 

1 . 19 . Οοιη 8 αί 8 γ$ίειπ 

Τ8ε η^Ηί ίο τε^εί εαοΐι οί ΐ8ε 3υ8ιηαιϊηε$ 2, 3 3ηϋ 4 ίη 3θθθΐχΐ3ηεε ννϊίΐι 
ρ3Γ3§Γ3ρΚ 1.19 οί ίΐιίδ ΑΓίίοΙε δΗαΙΙ 8ε 3ρρ1ίθ38!ε ίη 0336 Ιΐΐ3ί: 

1.19.1. ίΐιε νβΐυεδ αείυαίΐγ ιτιεαδυιεςΙ 8υπη§ ΑοοερίΒηοε ΤπαΙδ 
εοηοεηιίη§ Ι6ε νεπΓιεαίίοη οί ίΐιε δεπδΟΓδ 3ηά ΤΜΑδ αεευΓ30γ 3Γε 
\νοΐ'δε (83η ίΗοδε ίον \ν8ίο!ι ίΗε 8ί§1ιεδί αιτιουηί οί Ιίςυίίΐαΐεό άαιτΐ3βεδ 
αιε 3ρρϋεα81ε αδ ίη Αιΐίοίε 25. 

1.19.2. ίΐιε Γιηης οί α ίοορεοίο δΐιουΐό ηοί 8ε δυεεεδδίυΐ 3θοοπ3ίη£ ίο 
Αηηεχ Β (Οοι·η83ί δνδΐοιη ρ3Γ3§Γ3ρ1ι 5), υηίεδδ ίΐιε (ΤοηίΓ3είθΓ ρπανεδ 
Αεί ίΚίδ ίείΙϋΓε ί$ <3ιιε ίο ίΐαε ίΟΓρεάο ίίδείί. 

1.19.3 3 ίίεΓ ίΐιε Γιηαΐ εαΙΠαΓΗΐίοη οί ίΚε \¥Ε3 3ηά ΕΗΟΤν/ΕΗ 18ε 
ρ6Γεεηί3§ε οί ΐΗε δΐιεοεδδίαΐ ΐ3ηηο8ίη§δ, ίΐιε ίοΙεΓαηεεδ 8είη§ 3δ Ιαίίΐ 
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6ο\νη ϊη Αηηεχ Α, ΡΒ5 6241, ρ3Γ3§τ3ρΗ 11, ϊ$ 1ε$5 (Ηαη 40 % (Γοι-ΐγ 
ρεΓΟεηί) οί ίΗε ίοίβΐ ηιπτιΗεΓ οί [3υηοΗϊη§5 (ενβη ίί 5υοΗ Αοεερί3ηοε 
Τπ3ΐ$ 3Γ6 ρεΓίοπηεά <3ιιπη£ (Ηε νυαιταηίγ ρεποίΐ). 

2. ΟεΙϊνεΓγ 

ΤΗε ΡυΓθ1ΐ33εΓ Ηα« ίΗε π”Πί ίο ΐ'ε]εοί αηγ οί ίΗε 8υΗιη3πηε5 2, 3 από 4 ϊη 035ε 

Ιΐκιί: 

2.!. (Ηε εοηίι·30(υϋ1 0εΙίνει·γ Ιίΐϊΐε Γογ (Ηε τεδρεοΐίνε δυΠηιαππε 35 ρ<_τ 
Αιΐίοίε 24 Ϊ5 6εΐ3γε<1 Ηγ ιηοΐ'ε (Παη ΐΗΐ'εε ΗαηϋΓβε! $ίχίγ (360) ϋαγδ ίοτ Γεα$οη$ 
(Ιυε (ο ΟοηΙι·3εΙθΓ 3 ίαυίί. 

2.2. ΤΗε εοη(Γ3οΙυ3ΐ ΗεΙίνειγ Ιϊιηε α$ ρεΓ Αιΐίείε 24 Ϊ5 άείβγεοί Ηγ ιϊιογο (Ηηη 
ίϊνε ΙιυπΗνεοΙ ίοιίγ (540) Οαγ3 35 3 ιοδυΐί οίΡοιχε Μαΐευτε 35 ρεΓ ΑιΤίοΙο 23. 

3. 1η 0350 ΐΗο Ριη·ο1ΐ35ει* ννουΐϋ Ηο εηίΐΐ!ε<:1 (ο ιε)εοί αηγ οί ίΗε 8υΗιτ>3πηε$ 2, 3 
αηΟ 4 ΐη αοοοιχΐ3ηοε ννίίΗ ραηΐ£Γ3ρΗκ 1 3ΐκΙ 2 3Ηονο αη4 ΡυιοΙιαδΟΓ οοπ5κ1ογ5 ί1ΐ3ί ίη 
3ρίΙε οί αηγ οΐείίοίεηοίεδ ίΙιε ΓοχρεοΟνο δυΗιηαπηε !5 αδδυιτκχΐ ορειαίίοηαΐ, ίΗεη ίΗε 
ΡυΓθΗ35εΐ' Ηα$ (Ηε π^Ηΐ οίΐΗεν ίο ι-ε]"εοί (Ηε νείρεοίίνε διιΗηιοηηε ογ Ιο ΙαΡε ο\όγ ίΗε 
Γεδρεοίίνε δυΗηηιπηε, \νίίΗ 3 <ϋ$οουηί ιηυίιιαΙΙγ ίο Ηε η^Γεεϋ Ηείννεεη (Ηε Ραι1ίε$ οη 3 
035 ε Ηγ 035 ε Η35Ϊ5. 
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ΑΚΤΙίΧΕ 27 

ΤΕΚΜΙΝΑΤΙΟΝ ΟΡ ΤΗΕ ΟΟΝΤΚΑΟΤ 

1. Κ6380Π8 Γογ Τεπηίη3ίίοη 

1.1 ΕηοΗ Ρ3 Γίγ ΠΊ3γ ίεπηίη3ΐε ίΗϊδ ΟοηίΓδοΙ ογ ρ3Γί5 ίΗετεοί 35 δρρΙίεβΗΙε, οηΐγ ριίΓδυεηΙ Ιο ί!ιε 
ρΓονίδϊοηδ οί ίΗϊδ ΑΓίΐεΙε υπάετ εχείυδίοη οί 3ηγ οίΗετ Γ6350Π5. 

1.2 Τεηηίη3ίϊοη Ηγ ΡιιγοΗ356γ: ΤΙιε ΡιΐΓε(ΐ356Γ ίδ εηίίίΐεεί ίο ίεπτιίηαΐε {Ιιί$ Οοπΐτεεί ίη ννΗοΙε 
Ηγ ηοΐίίγίη§ Ιΐιβ (2οηίΓ3είοΓ ίη νντίίίη£ ίη 035ε 3ηγ οΓ ίΗε Γο11ο\νϊη^ ενεηίδ ογ οίτευιηδ^ηεεδ 
3ρρ1ΐε5: 

1.2.1 Ιί ΟοηΐΓ3είθΓ (Ιΐδδοίνεδ ογ 3 Πη3ΐ 3η<1 ΪΓτενοοδΗΙε εουΠ ογγΙογ ίδ τηηΗε ογ 3η εΓΓεείΐνβ 
τεδοΐυίίοη ρ3δδε<3 Γογ ίΗε εϋχδοΐοίϊοη οΓ ίΐιβ ΟοηίΓ3εΐοτ; ογ 

1.2.2 ΙΓ ΟοηΐΓ3θΙθΓ ί3ΪΙ$ ίο ηεΗίενε ί\νο (2) εοηδεειιΐίνε Γηίίεδΐοηεδ ίη ίΗε εοηδίηιείϊοη οί ίΗε 
3 ηΗπΐ3πηε5 2, 3 3Π(1 4 35 ίΠεδε Γπϋε5ΐοηε5 3Γε εΙβδΟΓΠοβο! ϊη Αηηεχ Ω οί ίΗϊδ ΟοηίΓ30ί; 

ΟΓ 

1.2.3 1Γ Οοη(Γ3είθΓ ϊ$ ϊη ΗτεβεΗ οί 3ηγ οίίΐδ οΗΙί§3ίίοηδ εοηΐ3ίηεεΙ ϊη Ατίίείε 8 ρ3Γ3§Γ3ρΗ$ 1, 
2, 3 3 η<1 5 οί ίΗϊδ ΟοηίΓ3εί 3ηΗ Ϊ3ίΐ5 Ιο ευΓε $υεΗ ΗτεδοΗ ννίίΗίη ΐΗϊιΊγ (30) 8αγ5 3ί(6Γ 
τεοείρί οΐ \νπίΙεη ηοΐϊοε Ηγ ίΗε ΡυΓεΗ356Γ, $ρεείίγίη§ ίΗε ΗτεεεΗ 3η8 ρτονί(}ίη§ Γογ 
$ υεΗ Ητ 63 εΗ 5υΗδί3ηίί3ΐ ενίάεηεε ννΗϊοΙι \νουΜ Ηε δυίίιείεηΐ Γογ ίηίίί3ίίη§ ρεη3ΐ 
ρΓοεεβΗϊηβδ 35 ρετίΗε τεδρεείίνε ρτονίδίοηδ οΓΟοΟε οΓΡεη3ΐ ΡΓοεεΠυτε; ογ 

1.2.4 ( 3 ) ΙΓ 3 ε1ΐ3η§ε ίη ίΗε ΑΩΜ’δ δΗΗτεΗοΙίϋηβ ίη ίΗε €οηίτ3είθΓ, ννΗϊοΗ \νου1<Ι Ηενε ίΗε 
Γεδίιΐί οί ΓεεΙιιοίη§ ΑΟΜ’δ δΗ3ΓεΗοΐ£ϋη§ Ιο 1ε55 ίΠ3η 50% + 1 οί ΙΗε ΩοηίΓηείΟΓ’δ Ιοί3ΐ 
5 ΐΐ 3 Γε 03 ρίί 3 ΐ ογ νοίίη§ πβΗΐδ - αηίεδδ ίΗε ηενν δΡι&τβΗοΙοίεΓ Ϊ5 3η 3ΩΊΙί3ΐε οί ΑΩΜ 
ΐηΗεδ ρΐ 3 οε ν/ίίΗουΐ ίΐιε ρποΓ εοηδεηί οί ίΗε ΡιίΓοΗβδετ; δΐιεΗ εοηδεηί ίΗοιι§Η ηοί 
αητ035οη3ΐ)1γ 3 π4/ογ υη]ιΐδίίίΪ3ΗΙγ Ιο 1)6 ννϊίΗΗεΜ Ηγ ίΗε ΡιΐΓθΗ35εΓ; ογ 

(Η) ΙΓ ΑΩΜ άΪ5ρο565 υρ ίο 24,9% οί ίΗε Οοηί^είοτ'δ ίοί3ΐ 5Η3Γ6 03ρίί3ΐ ογ νοίίη§ 
π§Ηίδ ννίίΗοηΐ ίίΓδΐ ίηίοπηίη£ ίΗε ΡιιγοΗ356γ. ΤΗε ΡιιτοΗβδετ 5 Ι 13 ΙΙ Ηηνε 3 νείο η§Ηΐ ίη 
ίΗϊδ τεδρεεί, ϊί δεευπΐγ ϊδδοεδ οί ίΗε ΡηΓθΗ356Γ 3τε εοηοεπιβΗ. ΤΗε ΡυτεΗ356Γ 5 Η 3 ΙΙ ηοί 
υητε35οη3Η1γ βπγΙ/ογ ιιηϊιΐ5ίίΓΐ3Η1γ λνίίΗΗοΜ ίίδ 3ρρΓον3ΐ Γογ δυοΗ (ϋεροδΕί; ογ 

(ο) Ιί ίΗε ΟοηίτηείοΓ Μΐε ίο ίηίοπη ίΗε ΡίΐΓθΗ35εΓ ίη τεδρεεί οί 3 ρετδοη \νΗίεΗ ίδ ίο Ηε 
Ερροίηίεά 35 πιειηΗεΓ οί ίΗε ΟοηίΓ3είθΓ'5 ΒοητΗ οί ϋΠεοΙοΓδ ("Βοϋ"), ν/Ηετε δεειιπίγ 
Ϊ 551165 οί ίΗε ΡυΓθΗ356Γ 3Γβ ενΐάεηίΐγ ίπίπη^εά Ηγ ίΗε ρτοροδεΗ ηοπιϊη3ΐίοη 3η<1/θΓ 
εΗηη^ε. ΤΗε ΡατοΗ356Γ 5 Η 3 ΙΙ Η3νε 3 νείο ή§Ηί ίη ίΗϊδ τεδρεεί, ϊί δεευπΐγ ίδδΐιεδ οί ίΗε 
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Ρΐ]ΓθΗ 356 Γ 316 0011061716(1. ΤΗ6 ΡϋΓθΗ356Γ 5^3.11 ηοί υηΓ633οη3Β1γ 3 π<3/ογ υη]υ3ίϊίΪ3Η1γ 
3ρρ1γ ίί$ π^Ηί οί νείο ίο ίΗε ηοΓηίηαίίοη 3πά αρροϊηίιηεηί οί Βοϋ ΓηειτιΗεΓδ οί ΙΗε 
ΟοπίΓδοΙοΓ. Ηο\νενεΓ, ίΗε $Η3ΓεΗο!άεΓ3 οί ίΗε ΟοπΙγ30(ογ ιηυ$ί Η3νε 31 3ηγ ίϊιηε ίΗε 
ίΓεεάοπι ίο ίβΐίε 311 ίΗε ηεεε553Γγ ιτιε35ΐΐΓε5 ίο 3$50Γε 3 Γυηείίοηίη§ οί ίΗε Βοϋ ίη 
ΕοοοΓάβηοε ννίίΗ ΟτεεΠ οοιροτ^ΐε Ι3\ν5. 

(<1) Ιί 3 ε1ΐ3η§ε ίη ίΗε $1ΐ3ΓεΙιοΙϋϊη^ οί ΟΓεεΗ Ν3ν3ΐ 51ιϊργ3ΐ35 Ηοΐεΐϊη" 5Α (“ΟΝδΙΤ’) 
ίη ίΗε ΟοηίΓ 3 θίοη ν/ΗϊεΗ ννουΙά Η3νε ίΐιε τεδυΐί οί τεείυοίη^ ΟΝδΗ' 5Η3ΓεΙιο1(ϋη§ ίο 
[ε$$ ΐΐιηη 20% οί ίΗε ΟοηίΓ3θίοΓ5 ίοίδΐ 5ΐΐ3Γε εαρϊίο! ογ νοίϊη§ πβΗίδ, ί3ΐίε$ ρΐ3εε 
ννίΐΗουί ίΗε ρπΟΓ εοηεεηί οί ίΗε ΡιιγοΗ356γ; $υοΗ οοηδεηί ίΗου§Η ηοί υηΓ635θη3Η1γ 
3 π<1/ογ ϋη]ΐ)5ίίΓΐ3ΗΙγ ίο Ηε \νίίΗΗεΙά Ηγ ίΗε ΡυΓθΗ3$βΓ; ογ 

1.2.5 Ιίπί 3ηγ ΐϊητιβ ΟοηίΓ 3 θίθΓ 15 ίϊη3ΐΙγ 3η8 ΪΓΓενοε3Η!γ 3ά]ικ1§ε<! Η3η1συρΙ ογ ίπ5θ1νεηΙ, ογ 
ίϊ1ε5 3 νοίυηίηιγ ρείϊίϊοη ϊη Η3η!αυρΐογ ογ ίί 3η 3<1ιηίηί5ίΓ3ίθΓ, ΙίςυίάΒίΟΓ ογ 
3(1ΐΐΐίηΪ3ΐΓ3ίίνε ογ οίΗεΓ ΓβεείνβΓ οί ίί ογ οί 311 ογ 3 $υΗ5ί3ηΙΪ3ΐ ρ3Γΐ οί ίΐ5 ρΓορειίγ Ϊ5 
3ρρθίηί6ί1 Ηγ 3 ίΐΠ3ΐ 3ηά ΙΓΓεν003ΐ3ΐ6 ΟΟϋΓί ΟΓίίεΓ ΟΓ 3 ίΐΠ3ΐ 3Π(1 ίΓΓενθ03ΐ)1ε ΟΓίΙεΓ οί 
3 ηγ εουΓί ί$ εηίεΓεΗ 3 ρρΓονίη§ 3ηγ ρείϊίϊοη ΓιΙεά Ηγ ογ 3§3Ϊη5ί ϊί αηάεΓ ίΗε ρΓονϊδΐοηχ 
οί &ηγ 3ρρ1ίε3Η1ε Η3η1σϋρίεγ ογ ϊη$ο1νεηογ Ιηνν; ρΓονίοΙεΗ, Ηο\νενβΓ, Ιίι&ί ΐη ίΗε ενεηί 
ίΗ 3 ΐ €οπίΓ 3 θίθΓ Ϊ 3 ΗεεΙβΓβοΙ ίοηΐσορί ογ ϊηδοίνεηί Ηγ 3 Τΐηπΐ 3η8 ίιτενοθ3ΗΙβ οουιΤ 
τυΐϊη^ ογ <3εεϊ$ϊοη, ίΗεη ΐΗίδ ΟοηΐΓΒεΙ $Η3ΐ1 Ηε <3εεηηε(1 3θΐθΓη3ίίθ3ΐ1γ ί6ΓΓηίη3ίε(1 οηε 
(1) άηγ ρτϊοΓ ίο ίΐιβ Ϊ 5 $ιΐ 3 ηεε οί δοεΗ ίιηειΐ 3ηά ίπ-ενοο3ΗΙε εοαιί πι1ίη§ ογ 4εεί5ίοη 
ννϊίΗουί ηεε<1 ίοΓ «ΙεϋνεΓγ οί 3 \νπίίεη ΙεΓΓηϊη3ίϊοη ηοίϊεε Ηγ ίΗε ΡιΐΓε1ΐ35εΓ. 

1.3 Τβπηίηβίΐοη Ηγ Οοπί^είοπ ΤΗε (2οηίΓ3θΐθΓ Ϊ5 εηίίίίβά ίο 1επτιϊη3ίβ ίΗίδ ΟοηίΓΒεί ίη 

ννΗοΙε Ηγ ηοίίίγίη§ ίΗε ΡιΐΓε1ΐ35εΓ ίη \νπίίη§ ίη 0356 3ηγ οί ίΗε ίο11ο\νϊη§ ενεηΐ5 ογ είΓευιη5ί3ηε63 

3ρρ1ϊε5: 

1.3.1 Νοη Γεεείρί Ηγ ίΗε ΟοηίΓ 3 είθΓ οί ί\νο (2) εοηβεευίϊνε ρ3γιτιεηΐ5 33 3εί ουί ΐη ΑΛΐεΙε 

6 ρ 3 Γ 3 §Γ 3 ρΗ 2.3 οί ίΗε Οοηίτ3θί ίοΓ Γε35οη5 οίΗεΓ ίΗοη 4υε ίο 3 Ηείηαΐί οί ίΗε ΟοηΐΓ3εΐθΓ 

3 ηά 3 υεΗ άεΐ 3 γ εοηίϊηοεε ίοΓ πιοτε ΐΗ3η ίοιίγ Γίνε (45) Ηογδ ίΓοπι ίΗε 3βεοη4 Γηί55β(1 

ρπγπιεηΐ άαίε; ογ 

1.3.2 Νοη τεοείρΐ Ηγ ίΗε €οηίτ3εί0Γ οΓ ί\νο (2) οοη5εευίίνε ρ3γΓηεηί3 ο\νβ4 Ηγ ίΗε 
ΡιΐΓεΗ33βΓ ίο ίΗε ΟοηΐτΕοίοΓ αηάεΓ ΑΛίεΙε 6 οί ίΗε ΟοηίΓ3θί 021Β/02 Γογ ίΗε Νερίιχηε II 
Ργο§γ3ιώ Γογ Γε3$οη5 οίΗεΓ ίΗβη (Ιυε ίο 3 άεί3ΐι1ί οί ίΗε ΟοπίΓ3είθΓ 3η<1 5ΐιεΗ άεΐ3γ εοηίίηυεε 
Γογ πιοΓβ ίΗοη ίοΓίγ Γίνε (45) 8αγ3 &οπι ίΗε δεοοηίΐ ιηί556ά ρογιηεηί άαίε; ίη ίΗΪ5 ενεηί ίΗε 
<δοηίΓ3θίθΓ 3Η3ΙΙ 3ί$ο Ηε εηίίίΐεά ίο ΙεπηίηβΙε ίΗΪ3 Οοηίτηεί 3ρ3Γΐ Γγοπγ ίΗε Οοηίτεεί 
021 Β/02. 

1.4 Τεπηίη&ίϊοη Γογ εχΐεηάεά ΡοΓοε Μ^εαΓβ: ΕΐίΗβΓ Ρ&Λγ 5Η&11 Ηε εηίΐίΐεά ίο 
ΐεηηίηαίε ίΗΐδ Οοπΐτ^οί \νίΐ1ι Γβερεοί ίο ίΗε 8αΗιη.3πη65 2, 3 οχιά 4, Ηγ 56Γνΐη§ 
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\νπ«εη ηοίίεε ίο ίΗε οΛογ Ρ3Γίγ ίη 03δε οί 4εΐ3γ άιιε ίο ΡοΓεε Μα)ευΓε ννΡιΐοΗ ίδ 
5υβδίδίίη§ Ρογ 3 ρεποά ιώογο ίΐιαη ίίνε ίιυηάΓεά ί'οΓίγ (540) ϋ 3 γ 5 . 

2 ΕΓΓεοί οίΤεπηΐη3ίϊοη 

2.1 1]ροη 3ηγ Ιεπηίηηίίοη οί' ίίιίδ ΟοηίΓ3οί ρυΓ$υ3ηί ίο ίΐιε ίεπηδ αικί εοηεϋίίοηδ 

οοπίαίπεΟ ίη ρ3Γ3§τ3ρ|-ΐδ 1.2, 1.3 3η0 1.4 οίίΐιίδ Αιΐίείε 27. ίΐιεη ί!ιε Οοηίπιοί δΐιηΐ! Βε " 

ΙοπηίηαίεΟ \ν!ιοΙ1γ \νί(1ι είίεεί: 

2.1.1 1ί ίΓιε ΟοηίΓ3εΙ ίδ ίειτηίηδίεεί ριικδυαπί ίο Αιΐ. 27 ραίΌ^πιρΙι 1.2.3, ίΐΌΐτι 
ίΐιε ρ3δδίη§ οί' ίΐιε 30-οίθγ τειηεΟγ ρεποΟ $εί ουί ίη $ακΙ Αιΐίείε 27 
ραΓ3βΓ3ρ1ι 1.2.3 ίίιεΓεοΡ, ρΓονίΟεΟ δυείι Γειηεοΐγ ρεηοΟ ραδδεδ \νίίΙιουΙ 
ίυΐΐ τεηιεϋγ οί ί!ιε Βγο3ο1ι; ογ 

2.1.2 1ί ίΐιε Οοπίταεί ίδ ίεπηίη3ίεε1 ίοΐ' Βαη1<ΓυρΙογ ογ ίηδοίνεηεγ οί' ί!τε 
ΟοηίΓαοίΟΓ ραΓδυ3ηί ίο Αη 27 ραπίβιγιρίι 1.2.5, αδ οί' οηε (1) \νοιΊ<ίη^ 
ϋαγ ριίοΓ ίο ίΐιε (Ιαίε οί ίδδυηηεε οί ί!ιε ΠπαΙ αηΟ ίπενοαώΐε οουιΐ 
τυΐίη^ ογ Οεοίδίοη οΐεοΐαπηι» ίΙιε ΟοηίιαοίοΓ (ηιηΡηψί ογ οίΐιεηνίδε 
ίιΐδοίνεηί ννίίΐιουί ηεεΟ Ρογ ίΐεΐίνειγ οί α ννπΐίεη ίοπηίηίΐΐίοη ηοΐίοε Βγ 
ίΒε ΡυιοΒαδει-; ογ 

2.1.3 Ιη ενει-γ οίΒει- ίηδίαηοε οί ίειτηίηαίίοη ρυΓδυαηί ίο Αιΐ. 27 ρηιαί'ΓαρΒ 1 .2 
(ίηε1ικ1ίη§ ίΙιε ΟΒίΐδεδ ίθΓ ίειτηίη3ίίοη ιηκΙεΓ ρ3Γ3ΐ>Γ3ρ1ι 1.2.5 οΙΗογ (1ΐ3Π 
Ροηίεπιρίογ ογ ίηδοίνεηεγ), ρ3Γ3§Γ3ρΒ 1.3 αη<3 ραιαίραρΒ 1.4 Ηεΐ'εοί, ίΒε 
ΟοηίΓΒοΙ 5 Η 3 ΙΙ Βε Ιεπηίη3ίε(3 3δ οί ίΒε ίΗίιεΙ (3 γ 4) \νοιΙ<ίηβ ϋηγ ίίοιη 
8εΗνεΓγ οί ίΒε Γε1εν3ηί Ιεπηίη3ίίοη ηοίίεε; ογ 

2.2 [ί ίΙιε ΟοηίΓβεί ίδ ΙεπτιίηΗίεά οη £Γουηϋδ οί εχίεη<3ε(1 Ροιχε Μ3)ευΓε ριΐΓ3υ3ηί 
ίο ΑιΊ. 27 ρ3Γ3§Γ3ρ1ι 1.4 ίΒε 0οηΐΓ3εί δΐιαίΐ 5ε ίεπηίηΞίεά οη ίΒε όαίε ίαΐΐίηβ 
ίΐιίιΐγ (30) Οπγδ 3ίίεΓ ίΒε 43ίε οί εΐεΐίνει-γ οί ίΒε τεΐεναπί Ιεπηίηδίίοη ηοίίεε ίο 
ίΒε οίΙιεΓ Ρ3Γίγ. 

3 Οοηδεςιιεηεεδ οί Τεπηΐη3ίΐοη 
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3.1 Ιη ΐίιε ενεηΐ (53ί (5ε Ρυΐ'οΙ'ΟδεΓ ίεηηίηΗίεδ, ί5ε ίο11ο\νίη§ εοηδεριιεηεοδ 55311 
3ρρ1γ 3ηά 3Ϊ33.11 5ε ιιπρίεπιεηίεά 5γ Γεδρεοίίνε 30(3 οί (5ε Ρ3Γΐίε5 (ο 5ε ρει-ίοπηεό 3ί 
15ε $3Γηε ίίιηε: 

3.1.1 Α11 ρ3γηιεηΐ5 3ΐΓε3(1γ τεοείνεύ 5γ (5ε (Τοηίι-αοίοΓ 3π5/ογ (5ε Μαία 
3υ5εοη(Γ3θ(θΓ ιιρ (ο (5ε (ίιηε οί ίεποίηοίίοη $5α11 5ε Γείαίηοεί 5γ (5ειτι 
αηϋ ηοί 5ε ιείυη4ε4; ίη ίΐιίδ ι·ε§3ΐτ1 (5ε ηρρίίεαίίοη οίηι-ίϊεΙεδ 404 ε( δες 
Οϊνίΐ Οοείε ίϊ εχρϋοϊίΐγ εχείυϋείΐ; αηεΐ 

3.1.2 Ρυΐΐ ίί(1ε, ο\νηεΓδ5ίρ 3ηά ροδδεδδίοη οί 311 υη5εΙίνεΓε5 5υ5ΐϊΐ3πηεδ ογ 
5εδί§η3ΐε<3 ρ3Γίδ (ίηοΐυεϋηβ 3ηγ $οί(\ν3ΐε) (5ειεοί 5είη£ ΐη (5ε 
ροδδεδδίοη 3η5 ο\νηεΓ$5ίρ οί (5ε (Γοηίι-αοίοι- δ5α!1 ίρδο ]ιηε ρ3δδ αη8 5ε 
Ραηδίειτεά ίο (5ε ΡυιχΙιβδεΓ, 3ηο1 

3.1.3 Τ5ε Οοη(ι·3θ(θΓ δΐιηΐΐ ρΐΌΐηρίΙγ ^ίνε ίο (5ε Ρυιχ5;ΐδει- Γα 11 αοεεδδ (ο ηΐΐ 
ί(εηΐ5 ιείεττεεί (ο ίη (5ε 35ονε ραια^ι-αρίι 3.1.2 3( (5ε δίαίιΐδ (5εγ δίαηίΐ 3 $ 
οί (5ε (ίιηε οί (ειτηίηβίϊοη; 3η5 

3.1.4 Τ5ε Γοη(Γ30(οΐ' εΙιβΙΙ ρΓοηιρίΙγ ιείιιπι (ο (5ε ΡυιοΗίΐδοι- ;ι!Ι (5ε ΟΡΜ 
ηιηίεπαΐ Γεοείνεεί ίίοιη (5ε ΡυιεΙιαίει: αικΙ 

3.1.5 Τ5ε ΡυΓθ53$6Γ 35311 5ε εηίίίΐεοί (ο Ρεερ (Υεε οί αηγ εΙΐίΐΓ^ε ί5ε 
5υ5ηΐ3ΓΪηε$ 31 (5ε ρΓενηίδεδ οί (5ε ΟοηϋΓαείΟΓ ίοΐ' δίχ (6) ιηοηϋΐΐδ. Τ5ε 
ΡυΓθ1ΐ35ει· 5ΐΐ3ΐ1 5ε εηίίίΐεό ννί(5 (5ε οοηδεηί οί (5ε ΟοηίΓαοίοΐ' ίο οοηί3θ( 
(ϋΓεείΙγ (5ε 3υ5εοηΙΐ3θΙθΓ3 εη^3§εά ίη (5ε εοηδίηιοΗοη οί (5ε 
5υ5ιτΐ2ππε$ 3ΐκ1 3£Γεε \νί(5 ίΐιειτι (5ε εχεευίϊοη οί 3ηγ Γεςυίτεεί λλ^ογΙο 
Γογ (Ιιε οοιτιρίείίοη οί (5ε υικίεΐίνειχχΐ 5υ5ηΐ3πηε(δ) υη<1ει- (5ε 5θ1ε 
Γεδροηδί5ί1ίίγ οί (5ε ΡυιχΙΐΗδεν. 5υο5 ννοι-Ρδ δΐιαίΐ ηοί 5ε εοηάυοίεό αί 
(5ε ρΓ6Γπί56$ οί (5ε Οοη(Γ3θίοπ 5ο\νενει- (5ε Οοηίηκίοι- δΙιηΙΙ ριχνίείε 
ίίεε οίο53ΐ§ε 311 3ν3ΐΐ351ε ηιεηηδ οί ΐηίΓαδίΓυεΙυιχ ίη ί($ ριχιτηδεδ, δυε5 
35 0Γ3ηε$, 55ίρ-1ίίΐ5, Κ.3ηΊ3£δ, ('ογ ίΗε Γειηον3ΐ οί (5ε υηάεΐίνειεά 
5υ5ΐΉ3πηε(5) ουί οί 5ίδ ρΓειτιί$ε$. 1ί ί$ εχρίίείίΐγ 3§ΓεεεΙ ί1ΐ3ί 3ηγ 
ιτΐ3Ϊηίεη3ηοε, δ(0Γ3§ε, Γειτιον3ΐ 3η5 βηγ ο(5ει· Γεΐ3ίε<3 30ίίνίίγ \νί(5 
γ6§3γ8 (ο (5ε υηάεϋνεΓεό δυ5ιτΐ3ηηε(δ) οί’ είεδί^ηβίεό ρ2ΐ1δ ίΙιεΓεοί 

_ ριΐΓδΐΐ3ηί ίο (5ίδ ρ3Γ3§Γ3ρ1ι δ53ΐ1 5ε 3ί 15ε δοΐε πδΐε, Γεδροηδί5ί1ίίγ 3η<3 
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οοδΐ οί ίΗε ΡυΓθ1ΐ356Γ; 3ηά 

3.1.6 ΤΗε ΡιιγοΗ3 $6 γ εΗαΙΙ Γεΐυπτ αηγ ρεη(ϋη§ ΟοηίΓαοίθΓ'5 ^ιιαταηίεε ΙείίεΓδ 
ννίΐΗίπ Πνεπίγ (20) ν/θΓΐ<ίη§ ϋαγε Γγογώ ίΗε είίεοΐίνε (Ιαίε οί 
ίειτηίηαίίοη; αηά 

3.1.7 ΤΗε ΟοηίΓαοΙΟΓ εΗβΙΙ εΐεΐϊνεΐ' ίο ίΗε Ρυιχ1ΐ35εΓ ογ άεείΓογ ϊη αεοοπίαηοε 
ννίίΗ ΝΑΤΟ είαικίαιτίε, ιί ευ ϊηχίηίοΐείΐ Ογ ίΗε ΡυτοΙιαδΟΓ. «11 οί ίΗε 
εοηίίϋεηΐίαΐ αη<3 οΙαεείΓιεΗ ίηίοητιαίϊοη ιεοείνεΟ Ογ ίί Γγοιπ ίΗε 
ΡυΓε1ΐ3δει· αηεΐ 3.11 εορίεε ΐΗενεοί ίη ίίε ροεεεεείοη, ροννει\ ου$ίθ(ϊγ ογ 
εοηίιοί 3ί ΐΗαί ίίιτιβ 3 π 8 εΐιαίΐ ηοί ΐΗεΓεαίίετ ιηαΗε υδε οί, εϋδείοεε, 
οϋνιιΐ^ε, ογ εχρίοίί ευοΗ εοηίίΗεπίίαΙ 3ηΟ οίοδΞίίιεοΙ ίηίοητιαίϊοη ίη αηγ 
ιηβηηεΓ ν/Ηαίδοενει-; 3ηί1 

3.2 ϊη ίΗε ενεηί (Ηαί ίΗε ΟοηίιαείΟΓ Ιεπτιίηαΐε3 ίΗε (Γοπίτηοί, ίΗε ίοϋοχνίηΐ’ 
εοηδεςυεηοεε 5 Η 3 ΙΙ αρρίγ αηίί δΐιαίΐ Ηε πηρΙειηεηίεΟ Ηγ Γεερεοίίνε αεί3 οί ίΗε Ραιΐίεε ίο 
Ηε ρεί'ίοπηεϋ αί ίΗε εαιηε Ιίηιε: 

3.2.1 ΤΗε ΡϋΓθ1ια3ει· δΗαϋ τείιΐΓΠ αηγ ρεικίίη;» ΟοπίιαείοιΤ ^υαταπίοε Ιείίετ.3 
ννίίΠίη ί\νεηίγ (20) ν/οιίαη^ ϋαγε ίίοιη ίΗε είίοοίίνε Οαίε οί 
Ιειιηίηαΐίοη; αηΟ 

3.2.2 ΑΠ ρ3γιηεηί5 αΐτεαοΐγ τεοεί νε6 Ηγ ίΗε ΟοηίΓ3εΙθΓ 3 π8/ογ ίΗε Μαίη 
3υΗεοηίΓ3θίθΓ υρ ίο ίΗε ίίηιε οί Ιειτηίηαίίοη εΐιαϋ Ηε τείαίηεοί Ηγ ίΗεητ 
αη(3 ηοί Ηε Γβίτιη<3ε<3; ίη ίΗί$ τε^απί ίΗε αρρϋεβίίοη οί αιΐίεΐεε 904 εί 
5ες Οΐνίΐ ΟοΟε ίε εχρϋείίΐγ εχο1υί!ε<3; από 

3.2.3 ΤΗε ΟοηίΓ3θίθΓ εΗβΙΙ ρτοητρίΐγ Γείυηι ίο ίΗε ΡυΓεΗβεει* 311 ίΗε ΟΡΜ 
ιπαίετίαΐ τεοείνβΗ ίιοητ ίΗε Ριη·εΠα$ει·, αηΟ 

3.2.4 Ευΐΐ ίίίΐε, οννηεΓεΗίρ αη<1 οοηείηιοΐίνε ροεεεεείοη οί αΐΐ υη^εΠνετεΟ 
3υΗηπ3πηε3 ογ <3εεί£η3ίεο1 ρ3ΐΐ5 (ίηε1υ6ίπ§ αηγ 3θίί\ναΓε) ίΗειεοί 
Ηείηβ ίη ίΗε ροεεεεείοη 3ηί1 ο\νηεΓ5Ηίρ οί ίΗε ΟοηίΓβοίΟΓ εΗαΙΙ ίρ50 
)οτε ρ338 3ηά Ηε ίΓβηείειτες! ίο ίΗε ΡυΓ0Π33εΓ; 3 η<3 
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3.2.5 $3νο ίοΓ 35 ρΓονίίΙεά ΗεΓείη αΗονε υηεΙεΓ 3.2.4 3η<3 Αιΐίοίε 35 
ρΕΓ3§Γ3ρΗ 10, ίΗε οοηΐΓ3οίυ3ΐ η§Ηί$ οΓίΗε Ραιχ!ΐ35εΓ Ηεοοιηε ηυΐΐ ηγκΙ 
νοϊά. ΤΗε ΡυΓοΗβδεΓ δΗβΠ Ηε οΗ1ί§ε(1 (ο Γετηονε ίΗε ίίεηΐδ ΓεΓεητείΙ ίο 
ίη ίΗε πΗονε ρ3Γ3£Τ3ρ1ΐ5 3.2.3 εγκΙ 3.2.4 Γγοττι ΟοηίΓβοίΟΓ’δ ρΓειηΐδεδ 
3ί Ιιίδ εχρεηδεδ 3ηά δοΐε πδΗ 3η<1 ΓεδροηδΐΗϊΙϊίγ ννΐίΐιίη Γοιιγ (4) ιηοηΐΗδ 
3ί'ίει· ίΗε είϊεείίνε (ΐ3ίε οΓ ίΗε ίεπηϊπαίϊοη; Ιί ίδ εχρΗεϊίΙν αιρ-οεΗ ίΐιαί 
3ηγ ιηαίηίεπΕηοε, δίοιχ^ε, Γεηιοναΐ αηϋ αηγ οίΗεΐ' ιβίαίεεί αειίνίΐγ ννίίΗ 
ι·ει»3Γ(1 (ο ίΗε υΐκΙεΠνειεΟ 5υΗηΐ3πηε(δ) ογ (1εδί§η3ίε(1 ραιΤδ (ΙιειεοΓ 
ρυΓ5ϋ3ηί ίο (Ιιίδ ρ3Γ3§Γ3ρ1ι δ1ΐ3ΐΙ Ηε 3ί ίΗε 5θ1ε ΠδΚ, 1'65ρθηδίΗί1ίίγ 3Π(1 
εοδί οΓίΗε ΡυΓθΗ 2 δεΓ; αικί 

3.2.6 ΤΗε Ραι·οΗ35εΓ βΙιεΙΙ ρ3γ ίο (Ηε ΟοηίΐΈΟίοΓ ΙΗε Τοίαΐ Βαδίο ΟοηίΓαεί 
Ρΐ'ΐοε 1ε55 ννΗαίενεΐ' εχρεη$ε5 αηεΐ εοδίδ χνΗϊοΗ οου18 είΐεοίίνεΐγ Ηε 
δανε(1 8υε ίο ηοη-ίϊπΕίϊδαΙίοη οΓίΗε ΟοηίΓοεί (εαηοείΐβίίοη οί' οιεΙεΓδ 
3ΐΐ(1 Γε'3ΐ1ο03ίίοη οί Γεδοιηχεδ); ΒιπτΙεη οΓ ρπιοΓ Γογ δυοίι εχρεη$ε$ 
3π(1 εθ5ί$ 1ϊε$ ννϊίΐι ίΗε ΡιπεΗηδεπ [η 03δε οί 3 (ΗδρυΙε αΗουί ίΗε 
ιιιηουηΐ ίο Ηε (1ε(Ιυοίε(Ι, ίΗε Ρυιχίιαδει· δίκιΐΐ Ηανε ίΗε π^Ηί ίο ηρροίηί 
α ηιυίυηΙΙγ αοοερίεϋ ουϋίΐΟΓ 35 ρετ ρορπιραρΗ 7 οΓ ΑιΊίεΙο 8. ΤΗε 
αυείϊίοΐ' 50 αρροίηίεΠ 5 Ι 13 ΙΙ α(1νί$ε ίΗε ΡυιχΙιαδεΓ οη (Ηε αιηουηί ίο Ηε 
οΐβ(ΐαοίβο). 

3.3 1η ίΐιε ενεηί ί1ΐ3ί ίΗε (Τοπικοί ί$ ίεπιιίηαίε(1 Ηγ είίΙιεΓ Ραιΐγ οη ^ΓουηεΙδ οί Ροιχε 
Μ3)εαΓε ΐΐιεη ίΗε Γο11ο\νίη£ εοιίδεςυεηεεδ 5ΐΐ3ΐ1 3ρρΙγ 3ί ίΗε 53ΐηε ΐίηιε: 

3.3.1 Α11 ρ3γιτιεηί$ αΐτεαόγ ΐ'εεείνεΗ Ηγ ίΗε ΟοηίοείΟΓ 3ΐΐ(1/οΐ' ίΗε Μεϊπ 
δυΗοοηίοείοι· υρ ίο ίΗε ίίηιε οί ίεηηίπΕίϊοη 5ΐΐ3ΐ! Ηε ΓείΕίηεΗ Ηγ ίΗειη 
3ΐΐ(1 ηοί Ηε τεΓυικΙβίΙ; ίη ΐΗΐδ ιε^ΕΐχΙ ίΗε αρρ1ίθ3ίίοη οί 3ΐ1ίε1ε5 904 εί εερ 
οί (Γίνϋ Οοείε ί$ εχρίίείίΐγ εχεΙικΙεοΙ; αηεΐ 

3.3.2 ΤΗε ΡυΓοΙίΕδει- $1ΐ3ΐ1 ιεΐυπι 3ΐιγ ρεικίιη^ ΟοπίΓ3θΐοΐ''$ £ΐΐ3Γ3ηίεε Ιείίεΐ'δ 
ινίίΗϊη ί\νεη(γ (20) Ά/οιΊαπρ; ϋ3γ$ Γγογπ ίΗε εΓΓεοίίνε άβίε οί 
ίεπηϊηΕίίοη $3νε Γογ ίΐιε §οοά ρειΤοιτηΕηοε £ΐΐ3Γ2ηΐ6ε(5) Γογ 3ηγ 
(1ε1ϊνεΓε(1 8ιιΗπΐ3πηε(5); 3ΐκ1 
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3.3.3 ΡιιΠ ίϊΐΐε, ο\νη6Γ5ΐιϊρ αηά ρο53ε35Ϊοη οί 3.11 υη(ΐ6ΐίν6Γ6(1 5υ8πΐ3πη63 ογ 
(1ε$ΐ§η3ίε(1 ρ3Γίδ (ϊηε1ικϋη§ αηγ 5θίϊ\ν3Γε) ΐΠεΓεοί Ρεϊη§ ϊη ίΗε 
ρο55ε5$ϊοη 3η8 ο\νηεΓ$1ιίρ οί ίΗε ΟοηίΓβείΟΓ 3 Ι 13 ΙΙ ίρ$ο ^Γε ρα55 3ηϋ Ρε 
[Γ3η3ίεΓτεε1 Ιο ίΐιε ΡιΐΓθ1ια$ει-; αη<1 

3.3.4 ΤΡε (Τοηίΐ'αοίΟΓ 5ΐΐ3ΐ1 ρΐΌΐηρίΙγ Γείυπι Ιο ίΡε Ριιΐ'οΡαδεΓ α!1 ίΡε ΟΡΜ 
ΐ'εοεΐνεεί ίτοιη ίΡε ΡυιοΙΐ38ει·; αικί 

3.3.5 ΤΡε ΡιΐΓεΙΐ38εΓ δΐιαίΐ Ρε οΡΙί^εΡ ίο τεηιονε (Ρε ίΙειη3 ΓείειτεΡ ίο ίη (Ρε 
αΡονε ρ3Γ3{*Γ3ρ1ι$ 3.3.3 αιη.1 3.3.4 ίίοιη €οηίΓ3θίθΓ’3 ρΓειτιί3ε3 31ΡΪ3 εχρεη5ε3 
3η8 3θ!ε πδΐί 3ΐκ1 Γε5ροη5ίΡί1ίίγ ννίίΡίη ίοιιΐ' (4) ιηοηί1ΐ5 βίϊεΓ ίΐιε είΐεοίίνε <ΐ3ίε 
οί ίΐιε ίεπηίηαίϊοη. II 13 εχρίίεϊίΐγ α^ΓεεΡ ί1ΐ3ί 3ηγ ιηαϊηίεηαηοε. 3ίθΓ3§ε, 
Γειηοναΐ αικί αηγ οΙΙιογ τεΐαΐεοί αείϊνίίγ ινϊίΡ Γε§3π1 ίο ίΐιε υη(1εϋνεΓε(1 
3ιιΡιηαπηε(8) ογ Ρεεί^παίειΐ ραιΐ.3 ίΐιει-εοί ρυΓβυβηί ίο ίΡΪ5 ρ3Γ3£ΓαρΡ δΡαΙΙ Ρε 
3ί ίΡε 5θ1ε π$!<, ι·ε5ροη$ίΡϊ1ίίγ αηϋ οο3ί οί ίΐιε Ρυι·ε!ΐ35εΓ. 

4. Κΐ§Ηί οί Γβίεηίίοη. Ιη$ίε3<1 οί 3 ίεπηίηαίϊοη ίη αοοοπίαηοε ννϊίΡ ραπι^ιηρίι 
1.2.2 οί (ΙιΪ5 Αιΐίείε, οΐΐεπιοίίνεΐγ ιΡε ΡυιεΡοχει- 3ΐιαΙ1 8ε εηΐίίΐείΐ ίο \νίίΙι1ιο1(1 ίυτίΗει- 
ραγιηεηί5 υικΙοΓ ί1η$ Γοπίπιεί υηίίΐ (Ιιε Γεα8θη5 ίρνίη£ Π5ε ίο α πβΐιί οί ίεπηίηαίϊοη 
Ράνε Ρεεη Γειηεϋίεοί Ργ Ιΐιε Ο'οηίιαείοΓ. 
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ΑΚΤΚΧΕ 28 
ΑΚΒΙΤΚΑΤΙΟΝ 

1. Α11 (ϋδρυίεδ ογ (Π53£τεειτιεηίδ 3Πδίη§ Γγογπ ίΗε εχεουίίοη οΡ ογ ϊη εοηηεείίοη 
ννίίΗ ίΗίδ ΟοηίΓΒΟί δΗαΙΙ 8ε 3ηιίθ38Ιγ 5εΙί!ε4 ιΗγοιι^Η ηε§οίί3ίίοη5 8γ 8οίΗ Ρ3Γίίεδ. 

2. Ιη ίΗε ενεηί οΡ αηγ ιΐίδρυίε ογ ΟίΡΡει-εηοε 8εί\νεεη ίΗε Ρ3Πίε5 ΗεΓείο 35 Ιο 3ηγ 
ιηαίίεΓ ογ ίΗίη^ οπδίη" ουί οΓ ογ Γε1αίίη)> ίο ίΗί$ ΟοηίΓαοί ογ αηγ δίίρυΐαίίοη ΠεΓεϊη 
ννΗίοΙο 03ηηοί 8ε δείίΙεοΙ αηιίεαίιΐγ 8γ ίΗε ΡηΓίίεε ν/ίίΐτίη ίΙιίιΤγ (30) 03γδ, δυείι (Ιίδρυίε 
ογ ΟίΡΡεΓεηοε δ1ΐ3ΐ1 8ε ΓιηαΙΙγ δείίΐείΐ υικΙεΓ ίΗε Κυΐεδ οΓ ΑΓ8ΐίΓ3ίίοη οΡ ίΗε [ηίεηιαίίοη3ΐ 
€Η3ΐη8εΓ οΡ ΟοηιιηεΓοε 8γ ίΙίΓεε 3Γ8ίίΓ3ίθΓ5 3ρροίηίε(Ι ίη 3θθθπ33ηεε ννίίΗ ίΗε 53ΐ8 
Κ,ιιίεδ. ΤΗε ρΐαεε οΡ 3Γ8ίίΓ3ίίοη $Ηα!1 8ε ΑίΗεηδ, Οιεεοε. ΤΗε !3Π£υα§ε οΡ ίΗε 
3Γ8ίίΓ3ίίοη ρΓθεεεάίη§5 $1ΐ3ΐΙ 8ε ΟιεεΚ ογ Εη^ΙίδΗ. 

3. ΤΗε Οεείδίοη οΡ ίΗε αι-ΗίΙπιίοΐ'δ 5 Η 3 Ι! 8ε ΡιηαΙ, εοηοΐιΐδίνε 3η8 8ίη<3ίη§ υροη 8οίΗ 
Ρηιΐίεδ ίΙιεΓείο, ίη αεοοπίαηοε νοίίΐι ίΗε ΟεεΗ Εϋννδ. 

4. Ιη 035ε οΡ 3 οϋ^ρυίο ογ οοπίΐΌΥΟΓδγ οη ίΗε ίπίειρΓείαΙίοη ίο 8ε βίνεη ίο οηε ογ 
ηιοΓε ρΐΌνιδιοηδ οΡ ίΗε (?οηίΓ3ο( ΗεΡιιιίη^ α ΙεοΗηίοαΙ Γεςυίι εηηεηί δυείι ώδρυίο υηίεδδ 
δοΐνεοί 3ΐηϊο38Ιγ ννίίΗίη Ιΐιΐιΐγ (30) ϋαγδ, ηηιγ 8ε δΐιΗιτιίΙίεοΙ 8γ είίΗεΓ Ρ3Γΐγ ίο ίεεΗηίο3ΐ 
ιηεεϋαίίοη 35 ρΓονίνΙεοΙ Ρογ 33 ΡοΙΙοννκ: 

4.1. ΤΗε ηιεΟίαίοΓ 58311 8ε 3ί>ιεε(1 Ηβίννεεη (Πε Ραιΐίεδ. 1Ρ ίΗε Ρ3Γίίεδ άο ηοί 
κεβεΗ 3η 3^ιεεηιεηί Ρογ ίΗε Γηεο1ί3ίθΓ ίΗεη ίΗε 38ονε ρ3Γ3§Γ3ρΗ 2 δΗβΠ πρρίγ 

4.2. ϋείεπηίηβίίοη 8γ 5ΐιοΗ πιβοΐίαίοτ 5Η3ΙΙ 8ε ιτΐ3ί1ε ννίίΗίη δίχίγ (60) ϋ3γ5 
3π8 5ΐΐ3ΐ1 8ε ΡιπηΙ αικί ΗίπΟίη^ οη 6οΐΗ Ρ3ΐΐίε$ ν/ίίΗ Γε§3π1 ίο ννΗείΗεΓ 
ρεΓΡοπηεηεε ίη αοεοπΕιηεε \νίίΗ ίΗε ίηίεφΓείαίίοη οΡ είίΗεΓ Ρ3Γίγ ίηνοίνεδ 3ηγ 
Οενίδίίοη Ργοπι ίΗε ίεοΗηίοαΙ ΓεςυίΓειηεηίδ οΡ ίΗε ΟοηίΓβεί. 1Ρ 50. ίΗε ΡυΓε1ΐ3δεΓ 
ηιαγ Γεςυεεί ΙΗε ΟοπίταεΙΟΓ ίο δυΗηιίί α ρΐΌροδβΙ ίο ιεαοΗ 3η 3§Γεειηεηί, Ρ3Ϊ1ίη§ 
ινΙιίεΗ ίΗε ΟοηίΓ3θίθΓ δΙΐ3ΐ1 ριοεεείί οΠΙί^εηίΙγ ννίίΗ ίΗε ρει-Ροητηβηοε οΡ ίΗε 
ΟοηίΓ3εί ίη 3οεοΓ03ηεε ννίίΗ ίΗε ίηίοφΓεί3ίίοη οοηΓιητιεά 8γ ίΗε Γηε8ί3ίθΓ. 

4.3. ΤΗε ίεε1ιηίθ3ΐ ηιεόίΗίίοη δΐιαίΐ 8ε ρεΓΡοπτχεά ίη Κίεΐ Ρογ 5 υ8πΐ3πηε 1, ίη 
ΑίΗεηδ Ρογ 5 υ8ιτΐ3πηε5 2, 3 ζηά 4, ογ 3 ηγ οίΗεΓ 1οο3ίίοη (ννΙιεΓενετ Ρ3νουΓ381ε 
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ϊη νίενν οί Γ65θ1νϊη§ ίΗε όίδρυίε ίη ίΗε ιτιοδί βίίιοίεηί \ν&γ) αη<3 δΗβΙΙ Ηε 
εοηάυοίεό οη 3 εοηίιάεηίιαΐ 63513 . 

5 ϋηίεδδ οίΠεηνίδε (ΗΓεοίεΗ 6γ ίΗε ΡυιχΗ350ΐ-, ογ υηίεδδ 3 ηοίίοε οί ίεηηίη 3 ίίοη 
οί ίΐιε ΟοηίΓ3ο( 1ΐ35 Ηεεη §ίνεη ίη Βοεοπίβηοε ννίίΐι Αιΐίείε 27, ρεηόίη§ ίΗε ίιηαΐ 
οΐίδροδίίίοη οί 3ηγ Ηίδρυίε Ηεΐ'εοηάεΓ, ίΗε (Γοηίι-αοίοι· 3£τεεδ ίο ρΐΌοεεά Ηί1ί§εη11γ ννίίΗ 
ίΗε ρβΓίοπηαηοε οί ίΗίδ Οοηίπιοί. ρρονϊάεί! ϊΗηί ίΗε ΡυιχΠαδεΓ 5ΗαΙ1 ραγ (ο ίΗε 
Ο'οπΙπιοΙογ αηγ 3ΐηουπΙδ (.Πιε ίη αεαιιχίϋΐιεε \νίΐΗ ίΗε Οοηίηιοί αδ ίί ηο «ϋδρυίε εχίδίεά, 
5υΗ]εοί ίο 3^αδΙιηεηί Η3$εΗ οη ίΗε ίίηαΐ (ϋδροδίίίοη οί ίΗε (Ιίδρυίε. 
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ΑΚΤΙίΧΕ 29 

(70ΚΚΕ3Ρ0Ν0ΕΝ€Ε ΑΝϋ ΕΑΝΟϋΑΟΕ ΟΡ ΤΗΕ ΟΟΝΤΚΑΟΤ 

1. ΤΗϊδ ΟοηίΓ£ΐοΐ Η&5 Ηεεη 4Γ3\νη ιη ίΗε 0Γεε1< 3ηό Εη§1ί$Η Ι3η§υ3§ε. Ιη 035ε οί 
3ηγ εΙίδΟΓεραηεγ Ηείννεεη ίΗε ΟοηίΓ3θί5 ίΗε Οοηίηοί ίη ίΗε 0Γβε1< Ι3η§υ3§ε 5ΐΐ3ΐ1 
ριχναϊΙ. 

2. ΤΗε Αηποχεϋ Ηανε Ηεεη ώχηνη ίη ίΗε (ΟιχεΓ: ογ Εη^ΐίδΐι Ιοη^υο^ε. 

3. 8οίίνν3Γ6 3ΐκ1 ΟοειίΓηεηΙοΙίοη δΗπΙΙ Ηε ίη ίΗε 0ΓεεΙ< ογ Εη^ΙίδΗ Ι3η§υ3£6. 

4. δβνε Γογ 35 ρΓονκΙεε! ίη ίΗε ρΓενίοιίδ ρ3Γ3§Γ3ρΗ 3, αΐΐ οοιτεδροικίεηοε, ηοίίοεδ 
3ηί1 οΐΐιεί' εΐοοιπτιεπίε (ΙεΙίνεΓεά ιιιχΙεΓ ί!ιΪ5 (2οηίΐ'30ί ηιυδί 5ε ίη ίΗε ΟιχεΗ Ιαη^υα^ε ογ, 
ίΓ ηοΐ, 3θοοιτιρ3πίε<ί Ηγ α ίΓ3Π3ΐ3ίίοη ίη 0Γεε1< εειΙίΓιείΙ ίο Γιε αοοϋΓ3ίε; ίΗε ιχοείνίη§ 
Ραιΐγ δΙιηΙΙ Γιε εηίίίΐείΐ, ίο 3$$υιηε ίΗε αοειίΓΟεγ οί 3η<1 ιχ|γ υροη ίΗε ΟτεεΙε ίΓ3η3ΐ3ϋίοη 
οΓ 3ηγ Ηοειιιτιεηί 50 ρΐ'ονίεΐεεί ρυι-$ιΐ3ηί Ηειχίο. Αηγ εοπε$ροικ1εηοε Ηείννεεη ίΗε 
ΡυιχΗαδεί' αικί ίΗε ΟοηίΓοοίοΓ ίη οοηηεοίίοη \νί(Η ΐΗίδ (?οηίΓ3εί ,δΗβΙΙ Ηε οεΗΠχδδει! 33 
ΓοΙ1ο\νχ: 

4.1. ΡυιχΗ«5ει·'$ 34(11X55: 

ΜΐηΪ5ίι-γ οί ΝϋίϊοηλΙ Οείειικε 

ΟεηεπιΙ ΟΪΓεοίοΓβίε οΓ ϋεΓεη$ε Ιηνεδίιηεηίδ αη4 Αηηοιηεηίδ 

ΡοΚίηοδ 03ΐηρ, Οοιηΐί 

ΑίΠεηδ, ΟΓεεεε 

Τεΐ. +3017466121 

Ροχ. +3017776058 

4.2. Οοηίΐ'3θίθΓ ? 5 3641X55: 

ΗεΙΙεηϊε δΗΐργ^Γάδ 8Α. 


5Ε3Γ3ΠΊ3η§3 Υ3Γ6 




3902 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


Ρ. Ο. Βοχ 3480 
10233 ΑίΗεηδ, ΟΓεοοε 
Τβ!. +3015578315 
Ρ3Χ. +3015570700,19 
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ΑΚΤΚΧΕ 30 

δΕευκιτγ ανο 8εοκεου 

1. ΤΗε ΡυΓθ1ΐ356Γ εη<3 Αε ΟοηίΓεείοΓ δΗ3ϋ ίΓββΐ είεδδίίιεά ΐηίοπτοίίοη ογ πΐ 3 ίεπ 3 ΐ 
ρ&5δεά (ο Αειη υικίεΐ' ίΐιϊδ ΟοηίΓ3εΙ, ίη αοεοΑεπεε ννϊίΗ Αε δεουπίγ Γε§υ1αίίοηδ 
αρρΙίοαΗΙε ίη Οτεεεε. 

2. ΤΗε δρεοϋϊοαίίοηδ, Α-αννίη§δ, ρΐυηδ, εΙοουηιεηΑίίοη υιιιΐ οΑεί' ίηίοπηαΐίοιι 
δΙιαΙΙ Ηε εοιηηιυηίεαίεά οηΐγ (ο Αεδε Αϊγ<3 ρεΓδοηδ 3$ ιιηανοί(:ΐ3Η1γ Ηονε (ο Ηε ίηίοηηε<3 
ίοΓ Αε εχεευίίοη οί Αε ΟοηίΓαεί. ΤΗεδε ρεΓδοηε ιηυδί Ηδνε Αε ηεεεδ 53 Γγ δεουπίγ 
οίεαΓαηεε. 

3. ΤΙιε ΟοπΙγ30(ογ δ1ΐ3ΐ1 ρΓοειίΓε (1ΐ3ί Αε ΜΑίη 3υΗεοη(Γ3οΙθΓ δΗαΙΙ ίιοαί εβοΐι 
οίηχκίίϊοίΐΐϊοη 35 05ΐ3ΗΗδΗε(:1 ίη Αηηεχ Μ ίη Αε δεηιε ιηεηηεΐ' 3$ Αε οίεδδίίϊεαίϊοη 
οοιτ65ροηϋίη§ Αεί'είο εδΐ3Η1Ϊ3Ηε<3 ΐ?γ Αε Οονεπιιτιεηί οί Αε ΡεΗβΓαΙ ΚερυΗΗο οί 
Οεπηαηγ (ΟΡΡ.Ο). 

4. ΤΗε 0'οηΐιαοΙθΓ δΐιείΐ ριοουΓΟ Ααί Αε Μ3ίη δυΗαιηΙιοοίΟΓ ροδδεδδεδ οη<3 

ίΐιρ-εε$ Ααί αί αΐΐ ίίιηεδ ϋυπηβ Αε εουΓδε οί ρειίοπηηηεε οί’ (Ηε ΟοηίΓαοΙ ίί \νίΙΙ 

ιηαίηίαϊη ίη είίεοί 3 ι»ονεπιηιεηΐ3ΐ Γαείΐιίγ δεουπίγ οΐεαί’αηοε 

5. ΤΙιε ΡυιοΗβδΟΓ αη<3 Αε ΟοηίΓαείΟΓ \νι!1 οειίίίγ (Ηε δεουπίγ ε1ε3Γ3ηεε οΓ 

0'οπ(γ3οΙογ'5 αικί Ρυι·ο!ΐ356Γ'$ ρείδοηπεί (ο (Ηε Μαίιι δυΗοοηίΓαοίοίδ δεουπίγ οίΤιεε 
ριίοΓ (ο (ΙιεΪΓ 3ΐτίνίη§ 3( Μαίη δυΗοοηίΓαοίοίδ ίαοίΐίίίεδ. δυοίι ρεΓ$οηηεΙ $1ΐ3ΐ! Ηε 
δΐιΗ)εοί (ο οίίιοίαΐ Οειτηαη Γε§υ1αίίοη3. 

6. Α1Ι οί (Ηε Μαίη δυΗοοηίΓαοίοίδ ροΓδοηηε! ν/Ηο αιχ (ο ροιίοπη δοΐ'νίοεδ υηάεΓ 
(Πί$ ΟοηίΓαοΙ ίη Οΐ'εεοε $1ΐ3ΐ1 Ηε $υΗ)εοί ίο οίίιοίαΐ ΟιεεΗ Γε^υΑίίοηδ. 

7. ΤΗε ΡυΓε1ΐ35ει· 3η(1 Αε ΟοηίΓ3θίθΓ \νί!1 Ηεερ εοηίί(3εη(ί3ΐ 311 ίηίοπτιβίίοη 

ννΙιείΗεΓ ίυηιίδΗεΟ (ο (Ηειη ίη \νπίίη£ ρποΓ ίο ίΗε άαίε οί ίΗί$ ΟοηίΓ30ί ογ αίΐεΐ' αη<3 
ν/ΗίεΙι ί$ οΙεαΗγ αη<3 οοηδρίουουδίγ ιτιαΛεά 3$ οοηίιάεηίΑΙ ογ ρΓορηείαΓγ. 3υοΗ 
ίηίοπτιαίίοη δΗαΙΙ Ηε υδε<3 οηΐγ ίθΓ ρυψοδεδ ιιηόεΓ Αίδ ΟοηΑαοί. 
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8. Αίί6Γ Λε οοιτιρίείΐοη οί ίΗε Ιπιί14ϊη§ οί ίΐιε 3ιΛηΐ3πηε(5) ίΗε ΡυιχΗ 35 εΓ ί$ 
εηίίίΐεοί ίο Ηεηγ εηίΓ&πεε ίο ίΗε 3υΙ>τη2πηε(5) ίο βηγ ρεΓ$οη($) ηοί άΪΓεοίΙγ ΐηνοίνεά 
ννϊίΐι ίΗε εχεουίίοη οί ίΗίδ ΟοηίΉοί. 
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ΑΚΤΙΟΕΕ31 

ΡΑΤΕΝΤ ΚΕΡΚΕ5ΕΝΤΑΤΙΟΝ - ΡΑΤΕΝΤ ΪΝΟΕΜΝΙΕΙΟΑΤΙΟΝ - ΕΙΟΕΝΟΕ 

ί. I. Ιη αεεοκίαηεε \νίίΗ ίίδ εοηίΓαείιιαΙ 2ΐταη§εΓηεηΐ3 \νίί5 ί5ε Μαίη 
5υ5εοη(ΓαείθΓ, ίΙιε ΟοηίΓαοίοΓ δίαίεε ιη<3 εοηίΐπτίδ ίΐιαί ϊ{ ϊδ βηίίΐΙεΟ ίο ιτια)<ε υεε 
οί αΐΐ ραίεηίδ, ρ3ίεηί π§5ϊ$, εοργπ§5ίδ ογ ίΓ3ί1εηΐ3Γΐ<3 εοηηεείείΐ \νίί5 (Ιιε 
οοηδίπιείίοη οίίΐιε 5υ5ιηαπηεδ. 

1.2. Πιε 0οηΐΓ3είθΓ δΐιαίΐ ρτοουνε (5αί (5ε Μαίη 5υ5εοηίΓαείθΓ δΐιαίΐ 5ε 
Γεεροηδί51ε ίθΓ αηγ βηεΐ 311 εΐαίηΐδ α§αίηδί ί!ιε ΡυιεΙιαδεΓ ίθΓ ίηίπηβεηιεηί οίίΐιε 
5υ5ιηηπηε 1 5ιιί1ί 5γ ίΙιε Μαίη 8υ5οοηίΓαείθΓ οί αηγ Οεηηαη ραίεηίδ, ραίεηί 
π^ΐιίδ, οοργπ§1ιίδ ογ ΐΓαείειπαχ^δ ϊη ίΙιε <3εδί§η, εοηείΓυείίοη, ϊη ίΙιε υδε οί’ ογ ίη 
ίΙιε δΐιΐε ίο ίΙιε ΡυτεΙιαδεΓ οί’ί5ε 5υ5πιηπηε, 3δ (Ιεδίβηείΐ αικί εοηδίΓυείεεΙ 5γ Ι5ε 
ΙΜαίη διώοοηϋΓαείΟΓ αιΗ Αε Μαίη 8υ5εοηίΓαείθΓ δΐιαίΐ όείεπίΐ, 53νε αηϋ Ιιοΐίΐ 
ΗαιτηΙεδδ αηοΐ ίηίΐεηιηίίγ ί5ε ΡυιχΙιαδεΓ α^αίηεί αΐΐ ευείι εΐαίιηε ηιΑ α^αίηεί αΐΐ 
οοδίδ, εχρεπ$οδ, οΙιαΓ^εε οποί ιίαιηα^εε ννίτϊοΐι (Ιιε ΡυιοΙιαεεΓ ηιαγ 5ε οΒϋ^αίεεΙ 
ίο ραν 5γ Γοοδοπ (Ηεΐ'εοί, ίηεΐυίΐίηΐ' εχρεηεεδ οί’ Ιίίίι^αίίοη, αη3 ιεαδοηα51ε 
οίΐοΐ'ηεγ'δ ίεεε, ίί αηγ. ΡυιΑεπηοιε 15ε ΟοπΙγοοΙογ δΐιαίΐ ριοευιε ίΐιαί ριονΐΟείΙ 
3πγ εΐαίηι 5είιΐ£ ιηοϋβ α^αίπεί αηγ ογ 211 οί εαίίΐ ραΓίίεε, Ιΐιε Μαίη 
δυΙιοοη(Γ3είθΓ από (Ιιε Ριιΐ'οΙιαδΟΓ αε Ιΐιε εαδε ηιαγ 5ε, 5ΐΐ3ΐ1 ηοίίίγ εαείι οίΙιεΓ 
ρΓΟίηρίΙγ οί δυοΙι εΐαίηη 3η<ί αίεο οίαηγ δυίί 5Γου£5ί ίη οοηηεείίοη ίΙιεί'εννίΛ 
αηεΐ ίΙιε Μαίη 8υ5εοηίΓαείθΓ δΐιαίΐ 5ε §ίνεη αη ορροιίυηίίγ ίο (ίείεηίΐ Ιΐιε δαιτιε 
3ί ίίδ εχρεηεε; αη<) ρΐ'ονί5ε5 ίχηΙΙιεΓ, ίΐιαί ηο ραγηιεηί οη αεοοιιηί οί αηγ δυείι 
εΐαίιη εΐιαίΐ 5ε ηιαίΐε 5γ ί5ε ΡυΓεΙιαεεΓ υηίβδδ \νίί1ι ίΗε εοηεεηΐ οί Αε Μαίη 
3υ5εοηΐΓαεΐθΓ ογ ρυΐ'δυαηί ίο ίΙιε (ΙεεΓεε οί 2 οοιηρείεηί εουΓί ογ Ιιί5υηα1. 

1.3. ΤΙιε ΕοηίΓαείοΐ' δ1ΐ3Π ριοευχε ίΐιαί ίΙιε Μαίη 5υ5εοηΐΓαείοι· δΐιαίΐ 5ε 
Γεδροη$ί5Ιε ίοχ αηγ αη5 αΐΐ εΙαίηΐδ αβαίηδί ίΙιε ΡυιεΙιαεεΓ ίον ϊηίπηβειηεηί οί (5ε 
Μαίεπαΐ Ραε1<3§ε5 ογ (5ε 5υ5ηιαηηεδ 2, 3 αη<3 4 5υί1ί ίΙιετε ίιοιη 5γ (5ε 
ΟοηίΓαοίοΓ ίη αεεοπίαηοε \νίί5 (5ε ερεειίιεαίίοηδ, (ΐΓ3\νίη§3, όοευηιεηίδ αηό 
άαία άεϋνεΓεά 5γ Αε Μαίη διώεοηίΓαείΟΓ, οί αηγ Οεπτιαη ραίεηίδ, ραίεηί 
π§5ί$, εοργπ§5ίδ ογ (ΓαάετηαΑδ ίη ίΙιε 5εδί§η, εοηδίηιείιοη, ίη 15ε υεε οί ογ ίη 
Ιΐιε δαίε ίο (5ε ΡυΓθ5αδεΓ οί 15ε Μαίεπαΐ Ραε1<α§ε3, αδ άεδίβηεεί αηά εοηδίηιείεά 
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( 6 ε Μηϊπ 8 υ 6 οοη(Γ 3 ο(θΓ, ογ 8ιι6πιαηηε3 2, 3 αηά 4 3 $ 50 6 υΐΙί, από ( 6 ε Μαίη 
δυ 6 οοηΐΓ 3 θΙθΓ δΗαΙΙ 6είεη(1, δανε 3 η 6 Ηο1<3 6 απτι!εδ 3 αη<3 ίηόειτιηίίγ ( 6 ε 
ΡυΓθΗ38βΓ 3§3ίΠ5ί 311 311θΗ ςΙπίπΊΙδ 3Π(1 3§αίηδί 311 ΟΟδίδ, εχρεηδεδ, θ6αΓ£63 3 η 6 
ά3ΐπ3§ε3 \ν 6 ίε 6 ( 6 ε ΡιΐΓε63δεΓ ιηβγ 6 ε ο66§3ίε<3 (ο ρ 3 γ 6 γ Γεαδοη (ΙιεΓεοί, 
ίηοΐυϋΐηβ εχρεηδεδ οί Ηίί§ 3 ίίοη, αηά Γεαδοηα 6 Ιε αίίοπιεγ '5 ίεε 3 , ίί απγ. 
ΡυιΤίιεπηοιε ( 6 ε ΓοηίΓαείοΐ' $6α1! ρΐΌουΓε ( 6 α( ρΓονίϋεά απγ εΐαίιπ 6 είη§ ιηαίΐε 
α^αίηδί αηγ ογ αϋ οί 3 αί (1 ραιΐϊοδ, ( 6 ε Μαίη δίώοοηίιαοΐοΐ' αικί ( 6 ε ΡυιχίιαδΟ' 33 
ϋΐιε 033ε ιηαγ 6ε, δΗαΙΙ ηοΐίίγ εαο6 ο(6ει- ρΓΟίηρίΙγ οί δυε6 οΐαίιη αη(1 3 Ι 30 οί 
απγ δΐιίί 6 π>υ§ 6 ( ίπ οοηηεοίϊοη ( 6 εΓ 6 \νί (6 αικί ( 6 ε Μαίη 3υ6εοηίΓαε(θΓ $6α11 6 ε 
βίνεη αη ορροιίυηίίγ (ο άείεηίΐ ίΐιε δαιτιε αί ίΐδ εχρεηδε; από ρΓονίί1ε<1 ίυιΐΐιει-, 
(Ηαί ηο ραγιηεηί οη αοοοαηί οί αηγ δυε 6 οΙαίιη 563 ΙΙ 6 ε Γηαάε 6 γ ( 6 ε ΡιιιχΙια$ει· 
ιιπίεδδ ν/ί (6 ( 6 β οοη$εηί οί (6ε Μαίη 8α6οοη(Γ3θ(θΓ ογ ριίΓδυαηί (ο ( 6 ε ίίεοΓεε οί 
α οοιηρείεηί οοαιΐ ογ (π 6 υηαΙ. 

2. Τ6ε Οοπ(γ30(ογ 56α11 ρΓοειιτε (6α( (6ε Μαίη 3υ6οοη(Γαο(θΓ 36αΙΙ 6ανε 5θ1ε 
οοηίΓο! οί (6ε ίΙείεηοε οί αηγ 5υο6 οΐαίηι, 3υίί ογ ρΐΌοεοε1ίη§ ίηο1ικ3ίη§ 3ρρεαΐ5 αικΙ οί 
αϋ ηε»ο(ία(ίοη3 Γογ, ίηοΐιΐίϋη» (6ε π«6ί (ο είίεοί (6ε δείΟεηιεηΙ ογ οοιηρίΌΐηίδε οί(6ε 
οΐαίιη. Ιη (6ίδ ιεδρεοί (Ιιε ΡιΐΓθ6αδει- 36α1Ι ριονίίΐε (6ε Μαίη δη6οοη(ΓαοίθΓ, \λ·ι( 6 αΙΙ 
Γεα5οηα6Ιγ αν3)1α6!ε ίπίοπηαίίοη αη6 αυ(6οπδα(ίοη (ο εηα61ε (6ε Μαίη 8υ6οοη(ΓαοίοΓ 
ίπ οο-ορει-α(ίοη ννί(6 (6ε ΡυΓε6α5ει· (ο (α!<ε αΙΙ ηιεαδυιεδ (6ε Μαίη 8υ6οοη(ΓαοίθΓ εΐεεηΐδ 
αρρηορπαίε αηίΙ υ$είυ6 

3. Τ6ε ΟοηίιχοίΟΓ 36α11 ριοειίΓε (6αί ίη 035ε αηγ ίίεηι όεϋνεΓείΙ 6γ (6ε Μαίη 
3υ6εοηίι-αοίοι- υιχίει- (6Ϊ5 ΟοιΚιαεί ίδ ίη αηγ 5υο6 δυίί 6ε1<3 ίο εοπδίίίυίε αη 
ίηίπη^ειηεηί 33 δρεοίίΐεό ίη (6ίδ Αιΐίοΐβ, αηϋ ί(3 υδε ίδ βη)οίηε(1, (6ε Μαίη 
8υ6οοη(Γ3θ(θΓ 56α1Ι αί ίίδ ορίίοη αηςί εχρεηδε: 

(α) ρΓΟουΐ'ε Γογ (6ε ΡπΓθ6α3εΓ (6ε π§6( ίο αεεερ(, ροδδεδδίη^, ο\νηίη§ 3η6 εοη(ιηυε 
υδίη£ (6ε ίίεηι οοηοεπιεά, ογ 

(6) τερίαεε ογ πΊ0<ϋίγ (6ε ί(ειη 30 (6α( ίί 6εεοιτιε3 ηοη-ίηίπη§ϊπ§ γεί τειτιαίηδ 
ίυηοίίοηαΐΐγ αη(1 3ΐτ6δ(3ηίία11γ εςυίναΐεηί 

4. Τ6ε ΟοηίΓαείοΓ δ6α11 ρΓοοπΓε (63ί (6ε Μαίη 3υ6εοη(ΓαείθΓ δ6αΙ1, 6ο\νενεΓ, ηο( 
6ανε αηγ Ιϊα6ίΙίίγ \ν6α(5οενεΓ (αηά 56αΙ1 6ε εηίίΐΐείΐ (ο α τείΐιηΰ οί αηγ εχρεηδεδ ϊη 
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οοηηεοίΐοη ννίίΐι <1είεηο1ίη§ 3ηγ οΐαίηι ίη αοοοπίαηοε λνϊΐΗ ίΗε ίθΓε£θίη£ ρΓονϊ$ίοη 5 ) ίί 
αηγ ΐηίπη£ειηεηί ογ οΐ^ίιη ίΗεΓεοη ΐδ Η3$ε<3 υροη ογ απ563 ουί οί: 

(α) ίΗε υ36 οί ιηαίεπαΐ, ιτιαοίιίηεΓγ, εςυϊριηεηί αη<Ι/θΓ 3θΐί\ν3Γε (ΙεΙίνεΓεά Ηγ ίΗε 
Μαίη ΒυΗοοηίΓαοίΟΓ αηάεΐ' ίΗϊδ ΟοηίΓβοί ϊη οοηιΗίηείίοη ννίίΗ ιηαίεηαΐδ, πηαοΗίηεΓγ, 
εςυϊριηεηί αηοΙ/θΓ_5θίί\ναΓ0 ηοΐ δυρρίίεί! Ην ίΗε Μαίη 5υΗοοηίΓ3οίθΓ, άΉογο δυοίι 
ίηίπη^ειηεηΐ ννουΐοί ηοί Ικινο οοουπεΗ ννίιΗουί 3υοΙι οοΓηΗϊηαίϊοη αηίΐ ρΓονίάεά ιΗαί 
ίΗε ίηίπηί’ΟίηεηΙ \\ϋ5 ηοί οαυδοϋ Ηγ ίΗο Μαίη ΒυΗοοηίΓαοίοΓ'δ ιηοίεπαΐ, ιπαοΚίπειγ 
είο., αηώ'οΓ 

(Η) ίΙιε υ3ε οΓ ιηαίεπαΐ, ηιαεΠίπειγ, εςυϊριηεηί 3η<1/θΓ 5θίί\ν3Γε άεϋνεΓεοΙ Ηγ ίΗε 
Μαίη δυΗοοπίιαοίΟΓ υηϋει- ίΗϊ$ (ΤοηίΓαοί ίη α ιηαηηει- ίοΓ \νΗϊο!ι δυοΠ ιηαίεπαΐδ, 
ιηαοΐιίηεΐ'γ, εςυϊριηεηί αηϋ/οΓ δοίίνναΓε \ναδ ηοί ίΙε5ί§ηε<:1 ογ ηοί οοπίειηρίαίοί! ρυίδυαηί 
(ο ΐΗϊδ Οοηϋΐ'αοΙ Γογ ννΗίοΠ ίΗε Μαίη 5υΗοοηΐΓαοίθΓ 13 ηοί ΓΟδροηδίΗΙε, αηοΐ/οΐ' 

(ο) αηγ ίϋειη 3ΐΐίΙ/'θΓ 5θίΙ\ναΓε δυρρίίείΐ ογ ϋεδίβηεοΙ Ηγ ίΗε ΡυεοΙιαδεΓ ογ αηγ ίΐιίιϋ 
ρβΓίγ οη ΗεΙιαΙΓοίίΙιε ΡυιοΙιαχεΓ. 

5. ΝοΐΙτίπί» οοηίαίηειΙ ίη ίΗίδ (ΤοηίΓαοί ί$ ίηίειχίείΐ ογ δΗαΙΙ Γιε οοηδίηαεοΙ 35 
ίΐ'αηείεΓπηί' αηγ ηαιηε ογ ραίεηί ογ (ΓαϋειηαΓί π^Ιιί$ ογ ίΓη<3εηαιηε ογ οοργπ^Ηί ίη ίΙιε 
δυΗιηαπηε, ηιαεΚίπειγ, εςυϊριηεηί ογ 3ηγ ραΓί ίΗεΐ'εοί ογ ίη (Ιιε (1ε5ί§η, ίΗε 
5ρεοίίΐοαίϊοη$ 3Π(1/ογ αηγ οίΗει- ίΐοουιηεηί, 3ρεείΓιοαίίοη, ρΐαη, (ΐΓ3\νίη§, Ιίδί, ίΐ3ί3 είε. 
ίη οοηηεοίΐοη ννϊίΗ ίΗϊ.$ Οοπίιαοί 3π<:1/ογ ϊίδ εχεουίίοη, αιχί αΙΙ 5υοΗ π^Ηίδ 3ηε Ηεΐ'οΗγ 
εχρΓ655ΐγ Γε36Γνεί1 ίο ίΗε (πιε 3ΐχ11α\νίυ1 ο\νηεΓ5 ΐΗεΓεοί 

6 Ιη αοεΟΓίΙαηοε ννίίΗ ίΗεϊτ οοπίΓδοίυαΙ αιταη^ειηεηίδ ίΗε Μαίη δυΗοοηΐΓαοίΟΓ 
§Γ3ηί5 ίο ίΗε <ΤοηίΓ3θίθΓ 3 ηοη-εχοΐυδίνε 3ΐκΙ ηοη-ίιηπδίειηΗΙε Ιίοεπδε ίο υ$ε ίΗε ϋαία 
35 (ϋ$ο1ο$6ί] ίη αοοοιοΐαηοε ννίίΗ ιΗίδ (ΤοηίΓαοί υροη ίΗε ίεπηδ αηε! οοη3ίίίοη5 5εί ίοιίΗ 
Ηε1ο\ν. 

7. Τΐίβ 1ίοεη$ε ί$ Ιπηϊΐείΐ ίο ίΙιε υ$ε ίη οοπδίΓυοίίοη (ϊηο1υ<3ϊη§ 311 Γεΐ3ίϊη§ Ηδρεοίδ) 
οίίΓίΓεε (3) δυΗιηβηηεδ άε5ί§η3ΐε<3 Γογ ίΗε Ηεΐΐεηίο Νανγ, ίο 5ε1Ι αηά 03υ$ε ίο 5ε υδεά 
αη<3 άΐδροδε οί ίΗε ίΓπτεε (3) δυΓηιαηηεδ ϊηε1υ(1ϊη§ $ρ3Γε 3ηά Γερίαοεηιεηί ραΠδ, αΐΐ 
\νίίΗϊη ίΙιε ΗεΙΙεηίε Ν3νγ Ργο§Γ3γπ. Ιη ηο 035ε δΚαΙΙ ίΓιε ΟοηίΓαείΟΓ (1ε3Ϊ§η, ρΓΟτηοίε, 
οίίεΓ, πιαηυί3θίυΓ6 ογ δείΐ δυΓιηαπηεδ ογ ρατίδ ογ υηϊί$ ΐΗεΓβοί (ΙίΓεείΙγ ογ ίηάίΓεείΙγ 
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ουίδίάε ίΗε ριπροδεδ 3δ 5εί ουί 3βονε, ιη3!<:ϊη§ υ$ε οί Ιΐιε ϋ3ί3 3η(1 /ογ 3ηγ ρΓορπεί3Γγ 
ίηίοπτΐ3ίίοη οοηί3ίηεά ίΗεΓεϊη, υη1ε$5 50 5ρεοίίιθ3ΐ1γ 3υ£ΐιοη5ε<1 βγ ΐΗε Μβίη 
8υ1?οοηίΓ3θ(:οΓ. 
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ΑΚΤΚΧΕ 32 

«ΕΟΜΙΝΟ ΙΝΤΟ ΡΟΓΚΈ 

I. ΤΕΐδ ΟοηίΓδοΙ ΗαΟ Εεεοηιε οπ£Ϊιΐ3ΐΙγ είίεείΐνε οη 31 . 03.2000 \νΗεη βΠ οί ίΕε 
ίο 11 ο\νιη§ ςοηάίίϊοπδ Ιιαίΐ Εεεη ίυΙΓιϋεΟ ($υοΕ ίΐαίε Η εκεί η οαΐΐεά ίΕε "Είίεείΐνε ϋαίε οί 
ίΕε ΟοηίΓαεί" ογ "ΕΟ€"): 

1 . 1 . ΤΕΐδ Οτηΐΐ'αεί Εαϋ Εεεη δΐ^ηεϋ Εγ ίΕε ΡυιχΗαδβΓ αηϋ {Εε 0οηΐΓ3είθΓ. 

1 . 2 . ΤΕε ιεΐίΐΐείί οοηίπιοίδ Εείννεεη ίΕε ΟοπΙγβοΙογ αηΟ (Εε Μαΐη 
3υΕεοηίΐ3είθΓ ΕβΕ Εεεη δί^ηεΕ. 

1 . 3 . ΤΕε οίί$εΐ Οοηίπιεί ΙιαΕ Εεεη εΐ&ηεΕ Εγ ίΕε Ρυποΐιαδει* βπΕ Ιΐιε^^νΐαϊη 
δυΕοοηίΓαοίοΓ. 

1 . 4 . ΤΕε Εηίΐ ΙϋδβΓ ΟενίιΙϊεαίε ΐη ίΕε ίοππΒί 32 ρεν Αηηεχ 5 ( 1 υ!γ $ΐ§ηεΕ Εγ 
(Εε ι·05ρεοΕνε ΟιχεΕ αυίΕοπίΐεδ Εαά Εεεη ιεεεΐνεϋ Εγ ίΕε Μαίη 5υΕεοηΕι·3θίοι\ 

1 . 5 . Ρεεεΐρί Εγ (Εε Μϋίη δυΗεοηίΓαείΟΓ οί (Εε ρπχΐυείίοη ρεποιί αεεοκίΐηι» 
ίο (Εε αεί οη εοπίκοΙ οί \ναί ννεαροηδ (ΚΝΥΚΟ). 

1 .6. 1δ3υε Εγ ίΕε Οοηίιχείοι- οί ίΕε ηεοε533Γγ Εχροιί ΑρρίΌναΙ. 

1 . 7 . $ΐ£ηΐη§ οί ίΕε Ιοαη (Γοηίι-αεί εοηεεηιΐη£ (Εε ίΐη3ηεΐη£ οί ίΕε Ρπ^εεί Εγ 
(Εε Μΐηΐδίηγ οί Ρίη3ηεε ογ ρΐΌνϊδίοη οίηεεε553ΐγ ίυηΕδ Εγ εηγ οίΕει- ν/3γ ίΐΌΐτι 
ίΕε ΜίηίδίΓγ οί Ρϊη3ηεε. 

1 . 8 . Κεεεΐρί Εγ ίΕε Ρυι·εΕ35εΓ οί 3 ννπίίεη 5ί3ίεπιεηΙ ΐδδυεΕ Εγ ίΕε Μβϊπ 
5 υΕεοηίΓ3θίθΓ ΐη \νΕΐεΕ (Εε Μβϊπ δυΕεοηίιαεΙοι- <3εεΐ3ΓεΕ Είδ ΕηοΝνΙεΕ^ε οί ΙΕε 
ΟοηίΓαεί. 

1 . 9 . Κεεείρί Εγ ίΕε ΡυιχΕαδεί' οί ίΕε Γε1εν3ηί 3(1ν3ηεε ρβγίΉεηί £ΐΐ3Γ3ηίεε 35 
ΐη 3εοοΐ'(ΐ3ηεε ννΐίΕ Αιΐίείε 7 35 3ρρ1ΐο3Ε1ε 3ί ΕϋΟ. 

1.10. Κ,εεεΐρί Εγ ίΕε ΡαΓεΕ35εΓ οί ίΕε Οοοά Εχεευίίοη βπΕ ΡεΓίοιτη3ηοε 
£ΐΐ 3 Γ 3 ηίεε ΐη ΗεεοΓάβηεε χνΐΐΗ Αηΐείε 7 3$ ΗρρΙΐοπΕΙε 3ί ΕΟ( 3 . 
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1.11. Κ,εεείρί Ηγ ίΗε ΟοηίΓ3θίθΓ οί ίΗε ίίΓδί ϊη$ί3ΐιτιεηΙ οί ίΗε Τοί3ΐ Β3δϊε 
ΟοηΐΓ 3 θί Ρποε, \νΗίεΗ \ν35 ίΗε ΐ33ί οί ίΗε ενεηί$ οί ΐΗίδ ρ3Γ&§Γ3ρΗ 1, ννΗίοΗ 
ίοοΗ ρΐβοε Τογ ίΗε οπ^ίηαΐ είίεείίνεηεδδ οί ΐΗΪ5 Οοηί^εί. 

2. Ρογ ίΗε ΕϋΟΑ δΗδΙΙ βρρίγ ίΗε οΐ3υδε 7 οί 3εοίίοη Ρ οί ίΗε ΐΓηρ1ειηεηί3ίίοη 
Α^ΐ'εειηεηί, ΐπίε^Γα! ρ3ΐ1 οίννΗίοΗ εαηδίίΐιιίεδ ίΗε ρΓεδεηί (ΤοηίΓ30ί 
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ΑΚΤΚΧΕ 33 
ΟΡΤΙΟΝ 

Βγ νίίΐυε οί Απιεηώτιεηί ηο 3 ίΐιε ΡιίΓοΗζδεΓ ναΙίοΠγ εχ6Γθί5ε4 ίΗε οοηΐΓβεΙιΐδΠγ 
ρΓονίάεά ορίϊοη ίοΓ [Ιιε ριτοουιειηεηί Βγ Ιΐιε Γοπίνηοίοι· οίοηε (1) ορίίοηβΐ δυβηιαπηε 
(■'δυβιηαπηε 4”), ίΒε 33ΐηε 35 δυΐιιηαπηε* 1. 2 αηϋ 3 η η 4 (Ηε (ΓοπϊγοοΙογ ιιη4ει1οο1< (ο 
Ιιιιϋίΐ, ΰςυίρ, ίηίε^πιΐε, οοιηρίοϊο, Ιϋϋΐ αικί ϋοΙίνεΓ Ιο Ιΐιο Ρυιτ1ια$εΓ (Ιιε διώηΐίίπηο 4 ίη 
3θθθΓ(1αηο6 ννίίΐι αΐΐ οίΙιβΓ αιΙϊοΙεΒ οί ϋ1ιΪ5 ΓοπΙταεί. 35 3ηιεη4ε4 ίη οπίεΓ (ο ίηο1υ4ε ίΗε 
ρΓοευι-ειτιεπΙ οί ΐΗΪ5 δυβιτιαπηε 4. 
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ΑΚΤΙΟΕΕ 34 

ΡΚΟΟΚΑΜ ΜΑΝΑΟΕΜΕΝΤ 

1 ΤΗε ΡιιγοΗ356γ 5ΐι&11 2 ρροίη{ 3 άυΐγ 3υίΗοηδ6<1 ΡβΗγ ννίίΐιϊιι Ηίδ θΓ§3ηίδ3ίίοη Γογ 
Ιΐιε πιοηΐίοπη§ οΓ ίΗε ΟοηίΓ&ο(, οη Ηίδ ΗεΙιαΙΓ. 

2. ϋαηηί' ίΗε εχεειιίίοη οΓ ίΗε ραιί οΓ ίΗε ΟυηίΓαοΙ ΓεΠιΙοίΙ \νΐΐ1ι ίΗε (Ιεδίί’η, 
εοηδίηιείϊοη αικί αεεερίηηεε ίε$ίδ από) ίπαΐδ οί 3υΗιη;πϊηε Κ 35 \νο1Ι 38 \νίίΗ ίΗε 
εοηδίηιείϊοη αηϋ ΓαείΟΓγ αεεερίαηεε ίεδίδ οί ραεΗα^ε ιηαίεπαΐδ ιηαηυΗιείιιηχ! ίη 
Οβττη&ηγ Γογ διΛηι&πηββ 2, 3 από 4, ίΗε ιεριεδεηίαίίνεδ οΓ ίΗε ΡυΓεΗαδβτ (ΙεδειϊΗείΙ ίη 
ρ 3 Γ 3 . 1 3 Ηονε, ννίΐΐ Γιε ριεδεηί ίη ίΗε Μβίη δυΗεοηίπιοίΟΓ'δ ρι-ειηίδεδ ίη Κίεΐ. Οεπηαηγ, 
ηηίΐ ννίΐί 1)6 ραιί οΓ 3 Νηναΐ ΟείαεΗηιεηί, \νΗΐεΗ ννίΐΐ Ηε ηαιηεΗ ΗεΙΙεηίε ΝαναΙ 
Οείβείιιηεηί οΓΚίε! (ΗΝϋΚ.). 

3 0υπη§ ίΗε εχεειιίίοη οί ίΗε ραιΊ οί ίΗε Οοηΐηαεί Γεΐ3ίείΙ ννίίΗ ίΗε εοηδίιυείιοπ 
αηϋ ϋεεερίαηεε ίεδί &η<1 ίπηίδ οΓ δυΗηιηπηεδ 2, 3 αικί 4 ίη Οιεεεε, ίΗε ιεριεδεηίαίινεδ 
οΓ ίΗε Ρυι-οΙιαδεΓ ιΙεδεπΗεο! ίη ρανα. 1 αΗονε, ιΐίίΐειοηί (Ηαη ίΗοδΟ ηιεηίίοηεϋ ίη ίΗο 
αΗονε ρβΓββτ&ρΗ 2, \νί1! Ηε ρΓβδβηΙ ίη ίΗε (ΤοηίΓαείΟΓ'δ ρι-εηιίδεδ ηικί ννίΙΙ Ηε ραπ οΓα 
ΝαναΙ ΟείαεΗνηεηί, ινΗίεΙι ννί 11 Ηε ηαηιεϋ ΗεΙΙεηίο ΝαναΙ ΟεΐαοΗιηεηΐ δΗοιαιπαπνη 
(ΗΝϋδ). 

4. ΤΗε Η63(1 οΓ 63 θΗ ΝαναΙ ΟείαεΙιιηεηί, ογ Πϊδ ηιιίΗοπκεΗ Ηερυίγ, δΗαΙΙ Ηε 
3 Ρ ροίηίε(1, ίη \νπίίη£, Ηγ ίΗε ΡυΓοΠαεεΓ αηοΙ ΐΗείι· ι-εδροηδίΗίΙίιίεδ αιε άβΓιηεά 25 

ΓοΙΙον/δ: 

( 3 ) ΤΗε 5 υρεΓνί$ίοη αηά εχεειιίίοη οΓ 3ηγ αείίοηδ ίο επ$ιηε ίΗε εοπεεί 
ρεΓΓοπηαηεε οΓ ίΗϊδ ΟοηΠαεί. 

(Η) ΤΗε ρτονίδίοη οΓ ίηΓοπηβίϊοη ίο ίΗε ΟοηΙιαείΟΓ 3 Π(1 ίΗε Μαίη 5υΗεοηΐΓ3είοκ 
αεεοπϋηβΐγ, 35 ννεΙΙ 35 ίΗε τεοείρί οΓίεεΙιηίεαΙ χιά οίΗβτ ίηΓοπηαΐίοη, οη ΐΗβΪΓ ιεςυεδί, 
Γ 6 § 3 ΐχϋη§ (Ηίδ ΟοηίΓβεΙ. 

(ο) ΤΗε 3 ρρΓον 2 ΐ οΓ εΗαη^εδ αηά ηοοόίίίεαΐΐοηβ ίο ίΗε ΤεεΗηίεβΙ δρεείΓιεαίίοη 
ν/ΗίοΗ (Ιο ηοί 3 ΓΓεεί ίΗε 5 υΗIη 3 ^^ηε 5 , άεϋνεΓγ ίίιηε, εοηίιαείυαΐ ρπεβδ 35 ρεη ΑΠίεΙε 5 
οΓίΗίδ ΟοηίΓ&εί, αηά ίΗε οΗ)εεί οΓίΗε ΟοπΙγϊοΙ 35 ρεΓ ΑΠίεΙε 2 οΓίΗίδ ΟοηΙιαεί. 
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(ά) Τίιε ρΓονϊδίοη οί 3ρρΓον3ΐ5 3η(1 ίΗε 5ί§η3ίυΓ6 οί εειΐίίιε3ί05, Γεροιίδ 3η<3 οίΚεΓ 
άοοιιιτΐ6ηί3ίίοη 32 5ρεάίιε(1 ίη ίΗί5 ΟοηίΓβοί. 

(ε) Τίιε οοοιχϋΜίίοη οίΐΐιε ίΓ3ίηίη£ οί ίΙιε ΡυΓοΗαεει-’δ ρεκοηηεί. 

5. Τίιε ΟοηίΓ 30 ί 0 Γ 5ΐΐ3ΐ1 3ρροίηί 3 ΡΐΌ]εοΙ Μ3Π3£βΓ \ν5ο 5ΐΐ3Π 5ε ίοπηβΠγ 
αηηοαηεεί! Ιο ίΙιε ΡιΐΓθ1ΐ33εΓ 3ΐκΙ 3ΐΐ3ΐΙ 5ε ίΙιε ΟοηίΓαοίοι'δ Γερι-εδοηΙηίϊνε ννίΐΐι Γει>3Γ<:ΐ5 
ίο ηΐΐ εΙεηιεηΐ 3 οί Ιΐιΐ5 (ΤοηίΓαεί. Τίιε (Γοηΐπιείοι· χΙκιΙΙ Ργοοιπό ίΐιαί ίΙιε Μαίη 
5υ5εοηίΓ3θίθΓ δΐιαΐ! 3ρροίηί 3 ϋαίδοη ρείδοη ίη Καεί ίθΓ (Ηε ΗΝϋΚ ρεΓδοηηεΙ. 

6 . Ρογ ΐίιε ρυτροδε οί ρΓορεί' 3π<3 53ΐί3ί3θίθΓγ ρει-ίοπηαηεε οί ίΐιίδ Οοπΐπιοί, ΙΙιε 
ΡυΓθΙΐ 32 ει- 3η<1 (Ηε ΟοηίΓ 3 θίθΓ δίΐ3ΐ1 Ηοΐοΐ 3 3επεδ οί Ριό£γ3ιυι Μαηη^επιεηΙ Κενίεννε 
(Ιΐ 6 Γβίη 3 ΛεΓ ι·είειτε(1 Ιο 33 ίΙιε "ΡΜΚ") 3ί δίχ (6) ηιοηίΐΐδ ίηίεη-αΐδ ογ δυείι δΐιοιίευ 
ίηίεΓνβΙδ 38 ηιυίιιαΙΙγ 3§Γεε<1, ίο ιενίενν ί!ιε ρεΓίοιτηαηαε αηιΐ ρνο^Γεδδ οί ίΗε αείϊνίίίεδ 
υικΙεΓ ί1ιί3 ΟοηίΓαεί. Τίιε ΡΜΚ δΐιαίΐ 5ε 1ιε!(1 (ίυιίη^ ίΙιε οοηδίπιείίοη οί διώηιαπηε 1 αί 
ί5ε Μβίη 3υ5εοη(Γαεί0Γ'3 ίαοίΐίΐγ ηικΙ Γοΐΐοννΐηβ ίΙιε ϋεΐίνει γ οί 5υ5ηιαηηε I, αί (5ε 
ΟοηίΓαείΟΓ'δ ίαείΐίΐγ, ογ 33 οίΐιεηνίδε 3^1-εεςΙ. 

Τ5ε ΡΜΚ $5α1Ι εονεΓ 15ε ίοΙΙοννίπ}» 3υ5)εοί3: 

( 3 ) ρΐΌί’ΐ'εεδ τενίεχν ίηεΐυοϋη^ 'ΊηίΙεδίοηε " ενεηίδ. 

(5) εη£ίηεεπη§ (1ε5!§η τενΐενν. 

(ο) ρπχίυοίίοη Γενϊειν. 

(ά) ςυ3ΐίίγ 333υΓ3ηοε τενίενν. 

(ε) εχ&ηιΐηαίίοη οί 05ία51Ϊ5ΐιίη£ ρΐΌοεο1υι·ε5 ίο ΐηδίιιε α^3ίπ5ί δουικί π$Ρ 
ιπαη3βεηΊεηΙ. 

(ί) ρΓ0§νεδ3 3η(1 3ηγ ΓειπΗί^δ οη ίΓ3Ϊηίη§. 

(^) οί5ετ 153003 ίο 5ε πιαίιΐ3ΐ1γ 3§Γεε(1 υροη. 

Τίιε (ΙείαϊΐΒ εΐιβίΐ 5ε 3§Γεε(1 5γ ΐΚε ΡπιΤΐεδ ίη (Ιυε ίππε. 
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ΤΗε ΟοηίΓ 3 θίθΓ $Η&11 ρΓεεεηί τεροιίδ ίθΓ ε3<± ΡΜΚ 3ηά δΗβΙΙ δυΒιηίί οηε (1) οοργ οί 
δυοΗ ΡΜΚ. ίο ίΗε Ρυπ* 35 εΓ \νιίΗίη οηε (1) πιοηΐΗ οί ΐΚε εοιηρίεΐίοη οί ίΗε Γεερεοίίνε 
ΡΜΡ.. ΤΗε ΡΜΡ.3 3ΐΐ3ΐ1 Ηε δί§ηεά Ηγ ίΗε Ρ3Γίΐ65. 

7. ΤΗε ρ 6 Γ 3 οηηεΙ Ηε1ε§3ίεά Ηγ ίΗε Ρυπ±330Γ 33 ρεΓ ρ3Γ3βΤ3ρΗ 1 αΗονε, ί3 οΐοΐι^οεί 
[ο οΗεγ ίο αΐΐ Ξεουπίγ 3η4 53 ίείγ Γεβίιίαίίοηε νΤιϋε αί ίΗε ρΓειηίδε οί Ιΐιε Γοηί!·3θίθΓ 
αικί ίΗε Μαίη 5υΗεοηίΓ3θίθΓ. 
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ΑΚΤΚΧΕ 35 
ΡΊΝΑΕ ΡΚΟνίδΙΟΝδ 

1 τεΐαίίοηδ 5εΐ\νεεη ίΗε ΡυτεΗΕδεΓ αηά ίΗε ΟοηίΓαεΐΟΓ ηηά ΐΗεΐί 3 είΐοη 5 

άιιπη§ ίΗε εηίίΓε εχεειιΐίοη οίίΗϊδ ΟοηίΓ&εΐ δΗηΙΙ 5ε §ονεπιε<3 5γ 3 δρϊπί οί §οοά ΓοίίΗ 
3 Π (1 Ηβπηοηίο εο-ορεΓ&ίίοη. 

2. ΤΗε ίεπηδ &ηά εοηάίίίοηδ οί ίΗΐδ ( 3 οηίΓ 2 θί ίηε1υ<ϋη§ ίΗε Αηηεχεδ εοηδίίΐαΐε ΐΐιε 
εηίίΓε 2 §ΓεειηεηΙ 5εί\νεεη ίΗε ΡιιγοΗ356γ ζηά ίΗε €οηίΓ 2 είθΓ. ΤΗεγ δυρεΓδεάε 3 ηγ ζηά 
ο\\ ρ Γ ενίοιΐ 5 εοΓητηαηϊο&ίΐοηδ ογ οοιτίΓηίίΓηεηίδ, λνΗείΗετ ογεΙ ογ ννπίίεη, 5εί\νεεη (5ε 
ΡιιγοΗ 356 γ οηά ίΗε ( 8 οηίΓ 2 είθΓ. 

3. ΤΗε ΕοηίΓ&είοΓ’δ 3£§Γε§3ίε Ιϊ&ΕϊΙίΐγ οικΙογ, 2 Πδϊη§ Γγοπι 3 η<1 ίη εοηηεείίοη 
ννΐίΚ (Ηίδ Οοηίτ&εί δΗαΙΙ 5ε ΙίπήίεοΙ ίο &η οτηοιιηί ερυίΐΐ ίο εΐενεη ρείεεηί (11%) οί 15ε 
2 §§Γε§&ίε οί ί5ε ρποβδ ίοΓ ί5ε δαΗηίΕπηεδ ίη αοεοτάοηοε ν/ίΐΗ ΑιίίεΙε 5, ρ3Γ2£Γ3ρΗδ 
3.1, 3.2, 3.3 αηά 3.4. ίη ηο 0256 δΗηΙΙ ΐ5ε ΟοηίτΕείΟΓ 5ε 1Ϊ3.51© ίοΓ 3ηγ εοηδεςυεηίιηΐ, 
(ϋΓεεί ογ ΐηάΪΓβεί άΕΐτίΕ^εδ. 

4. Τ5ε ν/Βίταηίίεδ, ο51ί£2ίίοηδ οηά 1ί35ί1ΐίίεδ εχρκδδΐγ ιηεηΐίοηεά αηάετ Λϊδ 
ΟοηίΓ&εί 316 εχείιΐδίνε 3 ηά 3 Η 2 ΙΙ εοηδίίίαίε ίΗε δοΐε 1ΐ&5ΐ1ΐίγ οί ί5ε Οοπϊγηοϊογ 3η<1 ίΗε 
ΡπΓε53δεΓ υηάεΓ ί5ΐδ ΟοηίΓΕεί ηηά ίη ηο 03δε δΚαΙΙ ίΗε ΕοπΙγεοΙογ 3.ηά (Ηε ΡικεΠηδεΓ 
Η&νε 2 ηγ ο51ί§2ΐίοη ογ 5ε 1ία51ε ίοΓ εοηδεφίεηίϊαΐ, ίϋΓεεί ογ ίηάηεεί 32πΐ3§65, εχεερΐ 
35 δρεείίίεαίΐγ ρΓονίάεά ίθΓ ίη ίΗΐδ ΟοηίΓΕεί. 

5. ΤΗε ΡητεΗ&δεΓ οηά ίΗε ΟοπίΓοείοτ ΗΐΓίΗεΓ 2 £Γεε ίΗ&ί ίΗε ίεπηδ οί ίΗε ρΓεδεηί 
Οοηίταεί ηΐ 2 γ 5ε αΐίείεά οηΐγ 5γ νΪΓίιιε οί & πιαίοαΐ 2 §Γ 66 πΐ 6 ηί οί ίΗε ΡΒτίίεβ, \ντίίίεη 
3χΐ(1 άαίγ δί§ηεά 5γ ίΗεΐΓ ΕηΐΗοΓΪδεοΙ ΓερΓΟδεηΜΐνεδ. 

6. Οεΐείίοηδ, ιηοάίβο&Ιίοηδ ογ οΗ^εδ ίη ίΗε ρΓεδεηί ΟοηίτΕεί δΗ&Ιί 5ε πιαβε ίη 
ίΗε ίοπη οί \ντΐΐίεη άοευιηεηί, εχρίϊεΐίΐγ οΕΠεά 3η “ΑΜΕΝϋΜΕΝΤ”, ώίεά ζηά 
δϊ§ηε(15γ 5οΐΗ Ρ 3 τίΐεδ υηίεδδ ίηείικίεοί ίη ίΗε ίεχί οί ίΗϊδ Οοηίτ&εί ζηά άεηοΓηίηηίεβ 33 
“ΟΡΤΙΟΝ8”. ΕαεΗ οί ίΗΐδ “ΑΜΕΝΌΜΕΝΤ5” δΗαΙΙ 5ε ηητηΗεΓεά οοηδεεηίΐνεΐγ 

5ε§ίηηίη§ \νίίΗ ηιηη5εΓ 1(οηε). 
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7. Ιί ίΙιεΓε 13 εηγ οοηίΐίοΐ ογ ίηεοηδίδίεηεγ Βείχνεεη ίΗε ΑΓίίοΙεδ οί ίΗίδ ΟοηίΓεεΐ, 
ΐίιο Αηηεχε$ εη<1 ϋΐιβ $ρεοίίϊε3ίίοηδ εηοί/οΓ ΐΗε άΓε^ίη^δ αη<1 οίΒοΓ ίεοΐιηϊοεί 
άοουτηεηίδ, (Ηβη ίΐιε ογοΙογ οί ρΓεοε<1εηοε ννίιίοΐι δΐιεί] £ονεηι ίΐιε Γεδοΐυίίοη οί εηγ 
οοηίΐϊοί ογ ίηοοιίδΐδίεηογ ί$: 

ίΪΓδί, Αιΐΐεΐεδ οί Ιΐιϊδ (ΤοηίΓεοί 

δεοοηίΐ, ίΙιε Αηηεχ Β 

ϊΙ'πΊ ό, ίΐιε οΙΙτεγ Αηηεχ εδ 

ίουιΐΗ, ίΐιε δρεεϊίϊοαίΐοηδ 

ΙΙίΤΙι, ίΙιε (ΐΓαννΐη^δ 

είχίΗ, ε!) ίΙιε οίΙιεΓ ίεεΒηίεαΙ όοουηιεηίδ, 

ννίΐΐι ίΐιε υηοΙβΓδίεΓκϋη^ ίΐιεί ίΐιε ιηοΐ‘6 δρεείεΙ ογ (ΙεΙαίΙεΓ] ριονίδίοηδ αικί ιυΙεδ δίιεΙΙ 
δυρείδεΒε (Ιιε ^εηει εί ίίεδαίρίϊοηδ εονεπη^ ίΙιε δειτιε Ιορίοε. 

8. ΤΜε ρΓεδβηί ΟοπΙγοοΙ εοιηρπδεδ ίΗε ιηείη ΙχχΙγ. οοηδϊδίίηΐ' οί 35 ΑιίίοΙεδ, εικ! 
Ιΐτε ίοΙΙοννίη^ Αηηεχεδ, ννΙιίεΐΊ, εΐυΐγ ίηίΐίεΐΐείΐ Βγ (Ιιε Ραηίε$ Ιιειείο αηοΐ αΙίεοΒεΒ (ο ίΒο 
ηιαίη Βοϋγ, εοηδίϊίιιίε αη ιηίε^ι εί εη(1 ϊηδερεΓεΒΙε ίεχί: 

Αηηεχ Α ΤεοΒηίοεΙ δρεαίϊοαίίοη 

Αηηεχ Β ΡεΓίοπηεηοε ϋείε 

Αηηεχ Ο ΟονβηίΓηεηί ΡαπιίδΗεά Μείεπαΐ εη3 Ιηίοπηείίοη (ΟΡΜ/ΟΡ1) 

Αηηεχ Ο νΥοιΙοηβ ΡΓΟ^Γεδδ Μϋεδίοηεδ 

Αηηεχ Ε Είςυκίείείΐ Οειηε^εδ ίοΓ δυΒιηαπηε'δ δβηδΟΐδ Αοουιαοίεδ 
Αηηεχ Ρ Εϊδί οί (Γοψοτείε Ουεί'εηίεεδ ίο Βε Γείυπιεθ εη(1 ϊηνεϋοΐείεοί 
Αηηεχ Ο Ροπή οί ^ε^ί^ί^^είε οί ΤΓεηδίεΓ οί ΡΐΌρειΙγ 
Αηηεχ Η Νοί υδεά 

Αηηεχ I δρεοίιηεη ΡεΓίοππεηοε ΟιιεΓεηίεε 
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Αηηεχ I 

δρεοϊίηεη ΙηδΐΐΓ3ηοε ΟονεΓ Νοίε 

Αηηεχ Κ 

Βίδί οί Μα]θΓ 3υ6οοηίΓ3θίθΓ8 

Αηηεχ Β 

Νοί υδεεΙ 

Αηηεχ Μ 

δεουπίγ Οαδδϊίϊοαίϊοη 

Αηηεχ Ν 

ΑρρεηοΙϊχ 1 - δρεοϊίηεη οί ΡΐΌίοεοΙ οί ΟεΗνεΐ'γ από Αοεερίαηεε ίοτ 

δυβιηαπηε 1 


Αρρεηοΐϊχ 2 - δρεοϊίηεη οί ΡΐΌίοοοΙ οί ΡεΙϊνεΓγ αηά Αοοερίαηοε (ογ 

δυίπηαπηεδ 2, 3 ηηϋ 4 

Αηηεχ 0 

\ν3ΐτ3 ηί γ Ρΐ'οοεΟυιε 

Αηηεχ Ρ 

I Β8 ΟεΙΐνααΟΙεδ 

Αηηεχ ρ 

Νοί ΙΙδείΙ 

Αηηεχ Κ 

Β\ΥΒ ΡεΚεΐ' οί ΟοΙοΗογ 22, 2008 

Αηηεχ 3 

Ροπή οί ΕικΙ ϋδΟΓ ('οιίιίιοαίο 

Αηηεχ Τ 

Νοί ΙΝεΟ 

Αηηεχ 1) 

Νοί ίΙδεΟ 

Αηηεχ V 

Νοί υ$εό 

Αηηεχ V/ 

Νοί υ5βθ 

9. Αηγ ρΓονίδίοη Ιιει-εοί ίΐταί ίδ υη1α\νίυΙ ογ υηεηίθΓεε3ί>1ε, εΐιαίΐ 6ε ιηείίεοίϊνε 

ννϊίΐιουί αίίεοίϊη^ αηγ οίΗεΐ' ρΐΌνϊδϊοη οί Ιΐιϊδ (ΤοηίΓαοί. 1η δυοΙι οαεε ίΐιε Ραιΐϊεδ δίιαίΐ 
ιπεεί χνϊίΗουί Οεΐαγ ίο οοηδυΐί εαοΐι οίΐιεε αικί ίηγ ίο ίΐηεΐ αη αρρΓορπαίε τειηεοΐγ ίο ί!ιε 
δίίυαίϊοη αηά εεαεΗ α§ι·εειηεηί ίΐιειεοη α$ $οοπ 35 ροδδΐ61ε, νοίιϊοΐι δΗαΙΙ 38 οΐοδείγ 3$ 

ροδδϊΒΙε Γείΐεοί ίΐιε ϊηίεηί οί ίΐιε οπ^ίηαΐ ριονΐδίοη. 

10. ΤΗε ίο!1ο\νίη§ ρίονϊδϊοηδ οί ίΐιϊδ (Γοηίνβοί δΐιαίΐ δυΓνϊνε ίΗε Ιειτηίηαίίοη, ίοΓ 

ννΐΊ 3 ίεν 6 Γ Γεαδοη, ογ ίΗε εοΓηρΙεϋοη οί ίΐιΐδ (ΤοηίΓαοί: ΑΓίίοΙεδ 17 (λναιταηΐγ); 19 
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ρ2Γ2§Γ3ρΗ 10 (ΙΕ3); 22 (Μθ<ϋίΐθ3ίίοη$); 28 (ΑΓβί(χ 2 (ίοη); 30 (3εευηίγ 3ΐκ1 δεοΓβογ) 
αη<3 31 (ΡαίεηΙδ). 

11. ΤΙιε ΡυΓθ1ΐ35£Γ δΗαΙΙ ρΐΌνίόε αη Εηά ϋδεΓ Οειίίίϊοαίε ίη ΐΗε Ροιτηβί 35 ρεΓ 
Αηηεχ 8 Ουίγ δί^ηεΟ βγ ίΙιε ΓεΙεναηΙ αυίΗοπίίεδ υροη δίβηαίιίΓε οί Ιΐιί$ ΟοηίΓαεί. 

12. ΤΙιε Αηηεχεδ 35 Ιίδίεοί ΙτεΓοίη αηεΐ Γοπηίη^ αη ίηίοίρ-αΐ ρ3ΐ1 οί ίΐιίδ ΟοηΐΓβεί 3ΐ _ ε 
3ί>Γεεί1 υροη από ίηίίίαΙΙεΟ Ιτγ (!ιο Ραιΐίεδ Ηεΐ'εΙο ίη ιΐιε Οτεείί ογ ίη Οιε Εη^ΐϊδίι 
1αη§υα§ε υπΟεί' ϊ!ιε δαιηε είΓΟίιιηδίαηεεδ. 
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8ΕΟΊΊΟΝ Β 
€ΟΝΤΚΑ€Τ 012Β/00 


Αηηβχ Β 


Αρρβηάϊχ 2 
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ΤΒε ΡιιγοΙι 3.561 15 εηίίίΐεά 3.1 Βίδ 5 θ 1 ε άΐδΟΓείΐοη &ηά εοδί ίο εοηάιιοΐ 3 άάίίΐοη 2 ΐ 
ΓβίβΓεηεε ΑοοιίδΙΐο - ίε 5 ΐ 5 \νΐϋΒ 8 αΒιη 3 πη 6 1 (ΡαρεηΟίοΙΐδ) 35 ρΓονΐάεά Γογ ϊη ίΐιε ΒΑΤ 
δρεεΐίίεηΐίοη ίοΓ Αοοιίδίΐε Τε 5 ΐ 5 (ν/αΐεΓ-Βοπιε ηηά Οηηδΐεηί ηοίδε) ιΐ 5 ΐη§ ίΒε εχηοΐ 
ΐάεηίΐο 2 ΐ ρ 3 Γ&πΐ 6 ίεΓ 3 , &εοιΐ 5 ίΐο ΐεδί Γ 3 η§ε &ηά ηιείΒοάδ ηρρίίεά Γογ ρεΓίοπηΐη£ ΐΒεδε 
ΐάεηίΐεαΐ ΒΑΤ Αοοιίδίΐε Τεδίδ (ννηίεΓ-Βοπιε ηηά ΐτΒηδϊεηί ηοίδε) Γογ 8 υΒπΐ 3 πη 6 1 
(Ρ&ρΒηΐΙτοΙΐδ). ΤΗ656 2 άάίίΐοη 3 ΐ Γε&Γεηεε ίεδίδ Γογ 8 ηΒπΐ 2 πη 6 1 ινΐΐΐ Βε εοηάιιοίεά 
οηεε ϊη ίΒε Μεάΐίεπηηεηη 3ε& ν/ιΐΚ ίΒε ρ&τίίειρ&ίίοη οΓ ΐΐιε ΟοηΪΓ 3 είοΓ βηά ίΒε Μηίη 
3 ιιΒοοηίΓ 2 είθΓ ηηά ίΒε Γηεηδίιτεά νηΐυεδ Γογ ΒυΒπιβπηε 1 ινΐΐΐ Βε δίΟΓεά &ηά ν/ΐΐΐ 
Γ 61 Π 2 ΪΙ 1 35 ΓεΓεΓεηεε ηεοηδΐίε ν&ΐυεδ (ίΒε “ΚεΓεΓεηεε Αοοιίδίΐε ν&ΐυεδ”) Γογ ροίεηίΐηΐ 
ήιΐυΓε οδέ, 35 ρΓονΐάεά ϊη ίΐιε Γο11ο\νΐη§ ρ 3 Γ 2 §Γ 3 ρΒ. Ιη ε 35 ε ίΒ 3 ί ίΒε Ρ&Γίϊεδ εβηηοί 
3 §γ 66 οη ώε ν&1αβ5 28 οηίοοιηε οΓ 5&ΐά ίεδί, ίΒεη 3τΐΐε1ε 28 δΒαΙΙ 3ρρ1γ 3ηά ίΒε ΐδδΐιε 
δΒηΙΙ 5ε δΐιΒπηίίεά ίο ΑΛπΐταύοη. 

Ρογ εηεΒ οΓ ίΐιε ΒυΒιηΗπηεδ 2 ίο 4, ΐη 0356 οηε ογ γπογ6 ν&Ιυεβ ϊη ίΒε ΒΑΤ 
ρΓΟίοεοΙ 3 θΒΐενεά άππη§ ίΒε εχεεηίΐοη οΓ ίΒε εοηίτ 3 είιΐ 3 ΐ ΒΑΤ Αοοη$ΐϊε Τεδΐδ (ινηίεΓ- 
Βοπιε 3 ΐΐ (3 ΙτΗηδΐεηί ηοίδε) 3 Γ 6 \νοΓ56 ίΒηη ίΒε Γεδρεείΐνε 5 ΐ 3 ηά 3 Γά ρεΓΓοπηαηεε νηΐιιεδ 
οοηί 3 ίηεά ϊη Αηηεχ Β &ηά &ί ίΒε 5 &πιε ίϊπιε ίΒεγ 3 Γ 6 35 ννεΐΐ ν/οΓδε ΐ 1 ΐ 3 η ίΒε τεΐεναηί 
ΚεΓεΓεηεε Αοοιίδίΐε ν&Βΐ 65 , ίΒεη ίίιε ΚεΓεΓεηεε Αοοιίδίΐε ν 3 ΐιΐ 65 5 ΐΐ 3 ΐί ρΓεναϋ &ηά ινΐΠ 
Βε ίηΒεη 35 1 ΐ 35 β ΓείεΓεηεε Γογ 1 ΐφΐΐά 3 ΐεά ά 3 πΐ 3 §ε 5 ενβΐιιηίΐοη. Ιη ΐΒίδ ο& 5 ε, ίίιε 
άενΪ 3 ίίοη οΓ ίίιε 3ΑΤ ρΓΟίοεοΙ ηεοιίδίΐε νβΐηεδ Γγοπι ίίιε ΚεΓεΓεηεε Αοοιίδίΐε νηίαεδ 
ννΐΐΐ Βε ενηίαηίεά 3 εεοπϋη§ ίο ίίιε Γο11ο\νΐη§: 

Α. \ν»ίεΓ-1)0Γηε Νοΐδβ 

Ιί ίίιε ην6Γ3§ε Γ2άΐ3ΐεά ηοίδε Ιενεί Βιτοά Βεπ( 1 35 ρεΓ Τεε1ιηΐο3ΐ ΒρεείΓιεηίιοη, 
Βηΐ1άϊη§, Οτοηρ 0026.03 Ρΐ§. 1 3ηι3 2 πιεΒδίιτεά &ηά εν2ΐιΐ2ίε(3 35 56ί ΓογΟι ΐη 
Βηΐίάϊηρ Ογοιιρ 0459.2.1 ΐδ ηοί Γ63θ1ιε(1 3ηά οιίΓνε 65ί&Β1Ϊ5Βεά ίΙιεΓεϊη ΐδ 
εχεεεάείΐ Βγ ιηεηη οΓ: 

Βίΐεηΐ/Οιιίεΐ οοηάΐίΐοη (4 Ιαι) ηεεοΓάίηρ ίο ΡΒ80, Β^τ 0026.3 (ΒηίίεΓγ/ΡΟ) 

Βγ γπογ6 ίΒ&η 2 <1Β ίο 4άΒ 0,5% 

Βγ πιογ6 ί1ΐ3η 4 <3Β ίο 6 (3Β 1,0% 

Ρ2ίΓθ1/0ηιΐδΐη§ οοηάΐίΐοη (6 Ιαι) &εεοπΙΐη£ ίο ΡΒ80, Β§γ 0026.3 
Βγ ιηοΓε 1ίΐ3η 2 άΒ ίο 4 άΒ 0,5% 

Βγ πιοτε ΐΐιηη 4 (3Β ίο 6 άΒ 1,0 % 

δηοΠοεΙΙΐηβ εοηάΐίΐοη (4 Ιαι) ηοεοΓάΐη® ίο ΡΒ80, Β§τ 0026.3 
Βγ πιοΓε ί1ΐ3η 2 άΒ ίο 4άΒ 0,5% 

Βγ ΓηοΓβ ίΐιηη 4 άΒ ίο 6 άΒ 1,0 % 

ΤΒε 3 ΐηοίΐηί 5 3 τε ηοί ε\ιιηιιΐ 2 ίΐν 6 , Βον/ενεΓ εηεΒ οΓ ίΒε ΐΒτεε ορεΓηίΐοη εοηάΐίΐοηδ 
35 άεΐίηεά ΐη Βηΐ1άΐη§ Θτοιιρ 0026.3 5 Β 2 ΙΙ Βε εοηδΐάετεά. 

ΙΓ ίΒε Γ3άΪ3ΐεά ηοίδε η 2 ΓΓ 0 >ν Βηηά 35 ρεΓ ΤεοΒηιοηΙ ΒρεεΐΓιεηίΐοη, Βηΐ1άΐη§ 
Ογοιιρ 0026.03 πΐ635ηΓεά 3ηά εν3ΐιΐ3ίεά 35 δεί ΓοιΐΒ ΐη Βηΐ1άΐη§ Οοηρ 0459.2.1 
ΐδ εχεεεάεά 35 ίοΐΐον/δ: 

Βγ πιοΓε ίΒπη οηε δρΐΐεε, Βιιί ηοί ιηοΓε ίΒηη Γοητ δρΐΚεδ λνΐίΒ ιηοΓε ίΒ&η 5 άΒ Βηί 
ηοί εχεεεάΐηβ 10 άΒ &Βονε ίΒε Ιΐπήί εητνε, ογ 3 ΐίεΓη 3 ΐΐνε 1 γ πιοΓε ίΒηη ίν/ο 
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δρίΙίΟδ, 6ΐΐί ηθΐ ΠΙΟΤΟ ΐΙΐ3Π 81§6ί δρίΡεδ \νϊί6 ΠΙΟΤΟ ΐΚ&Π 2 άΒ, 6υί ηοΐ εΧ 06 εάίη§ 5 
άΒ &6ονε ί6ε Ιϊιηίΐ εητνε: 0,2% 

Βγ Π10Γ6 ΐ1ΐ3.η ίοιίΓ δρίΡεδ, 6ηΐ ηοί τηοτε ώαη εί§6ί δρίΡεδ ννίώ πιοτε ίΐιηη 5 άΒ 
Βιιΐ ηοί εχεεεάίη§ 10 άΒ &6ονε ί6ε ΙϊοιίΙ εητνε, ογ ίάΐεπιηΐίνεΐγ πιοτε ί6&η δίχ 
δρίΐεεδ, 6ηί ηοί ιηοΓε ίΐιηη ίοητίεεη δρϋεεΒ ννΐίΐι πιογ 6 ί6ηη 2 άΒ, 6υί ηοί 
εχεεεάίη§ 5 άΒ η6ονε ί6ο Ιίτηϊί εητνε: 0,5% 

Τ6ε ηιηοηηΐδ βτε ηοί εηππιΐηίίνε, Ηοννενετ, εαο6 οί ίΐιε ί6τεε ορβτηίίοη 
εοηάΐίΐοηδ &δ άείΐηεά ίη ΐΚβ Βηί1άίη§ Οτουρ 0026.3 δΗηΙΙ 6ε εοηδίάετεά. 

Ροτ ίΗε ρητροδε οί ε&ίουΐαίίηρ Βϊςηϊά&ΐεά ϋητηη§65 Ηετεηηάετ, ϊη ε&δε οί βρίΡεδ 
οί άΐίίετεηί εχεεδδ ναΐηεδ οεεηττίη£ ίη εοπΛϊηαίίοη, Ιίιε ίο11ο\νίη§ δ6&11 6ε 
εοηδίάετεά: 

Α δρίΐεε ίη εχεεδδ οί 5 άΒ, 6ηί ηοί ίη εχεεδδ οί 10 άΒ δΗαΙΙ 6ε ερηϊνηίεηί ίο ίννο 
δρίΐεεδ ίη εχεεδδ οί 2 άΒ, 6υί ηοί εχεεεάίη§ 5 άΒ. 


Β. ΤΓ&ηδίεηί Νοϊδβ 

Βγ πιοτε ί6πη οηε δρίΡε, 6ηί ηοί πιοτε ΐΡ^η ί6ιβε δρίΡεδ \νίί6 ηιοΓε ί6&η 5 άΒ 6ηί 
ηοί εχοεεάίη§ 10 άΒ &6ονε ί6β Ιίηιίί εητνε, ογ δίίεπιηΐίνεΐγ ί6ε ητϊίΐιιηείίε 
3 .νετ&§ε ίδ ηιοΓε ΐ6&η 2 άΒ 6ιιΐ ηοΐ ηιοΓε ί6ηη 5 άΒ &6ονε ί6ε Ιίηιίί εητνε: 

0,5% 

Βγ ηιοΓε ΐ1ΐ3η ίΐιτεε δρίΐίεδ, 6ιιί ηοΐ πιοτε Λοη δίχ δρίΡεδ ννίΐίι ηιοΓε ί6&η 5 άΒ 6ηί 
ηοί εχεοεάίη§ 10 άΒ &6ονο ί6ε Ιίπιίΐ εητνε, ογ 3 ΐίετηαίίνε1γ ί6ε &πί6ιηοίίε 
ηνεΓ3.§ε ίδ πιοτε ΐ6ηη 5 άΒ 6ηί ηοί πιοτε ί6ηη 8 άΒ 3.6ονε ΐ6ε Ιίηιίί εητνε: 

1 , 0 % 

Τ6ε &6ονε βτηοηηίδ οί Ιίςηίά&ίοά άηπι&@65 3τε ηοί εηιηηΐ3.ίίνε. 

Ρ&Γ&§Γ&ρ6δ 2.15 &ηά 2.17 οί Ατίίείε 25 δ6η!1 6ε άεεηιεά ηιηεηάεά ηεεοτάίη§1γ 
ίοτ ίΗε τεδρεείινε 8η6πΓ3πηε 2, 3 ογ 4 υηάετ ΐεδίίη§. Ροτ ί6ε &νοίάηηοε οί άου6ί, 
ρητδηηηΐ ίο Ατίίείε 35 ρ<ιπι§τ&ρ6 7 οί ί6ε Οοηίτηεί, ίΐιίδ εΐαηδε ίδ ά δρεείηΐ ρτονίδίοη 
&ηά δ6α11 δηρετδεάε &ηγ οώετ εοη£1ίεΐίη§ εοηίταείηηΐ ρτονΐδίοηδ. 
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8ΕΟΓΤΙΟΝ Ο 
εΟΝΤΚΑΟΓ 021Β/02 


Εογ Πιε πιΐίΙ-Ιΐίε ιηοοίεηιΐζ&ίϊοη «ηά Γερ^ΪΓ οί οηε (1) Ροδεϊάοη ΟΙ355 ΗΝ 
δαί>ΠΊ3ΠΠ6 3ηϋ £Ηε οοηδϊηιείϊοπ ο( £ννο (2) ηον ίνρβ 214 5ιιί)ηΐ3ηηε8 ίοτ £Ηε 
ηεείΐδ οί ΗεΙΙεηϊε Ν»νν· 
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ΡΚΕΑΜΒΕΕ 

ΥνΗ£Γβ 3 $, (Εε ΜίηΐδίΓγ οί Ν3ίίοη3ΐ ϋείεηεε οί (Εε ΗεΠεηίε Κ,ερυΕΙίε, ΑίΕεηε, 
ΟΓεεοε (ΕεΓείηαΒεΓ Ο3ΐ1εο1 (Εε ΡιητΕα$εΓ), ίδ όεδΪΓΟίΐδ οί Εανίη§ 
ηηοοίεηιίζεά 3ΐκ1 ΓερΒίΓεΕ οηε (1) ΗΝ 5ΐώ3ΐη3πηε ίγρε 209 οΐ385 Νερίυηε 
(ΕεΓείη 3 ί(εΓ 03ΐ1ε<3 (Εε 5υΕιτ!Επηε 1) 3ηΕ ρυΓοΕβδίηβ 2 ηε\ν 5υΒιτΐ3πηε5 
ίγρε 2! 4 (ΙιεΓεϊηαίϋει· εαΐΐεοί 5υΕηΊ3πηε3 2, 3) ννΐίΐι (Ηε 355οεί3(ε<:1 
ΟεΠνεκαΒΙεδ αηά Γε1α(ε<3 δεηνίοεδ (ΕεΓοίηαίίεΓ οαΐΐεί! (Ηε "Ργο]οοΓ). 

\νΐιεΓε 35 , Ιΐιε ΗεΙΙεηίο δΕίργβπίδ Οο ίη 8Κ3Γαιη3ΐι§3, ΟΓεεοε (ΒεΓείηΕίίει- Ο3ΐ1ε0 (Εε 
Οοη(ΓαοΙθΓ), αοοερίδ (Εε ονοΓ3)1 ηΐ3Π3§ειηεηί επΕ εχεοηίίοη οί ίΗε ΡΐΌ]εο(. 

\νΐιεΓ 033 , ΕοίΕ (Εε οοπιρ3ηίε$ ΡειτοδίααΙ ΑΟ ίη Εδδεη, ΟεπηΕηγ αη<1 
Ηο\λ'3ΐ(3ί5ννει·1<ε-Οευί3θΙιε ν/εΓίί ΟνηΕΕ ίη Κ,ίεΙ, Οειτηβηγ ίοΐ' (Εε ίίητε 
ρειίοίΐ υρ (ο (Ηε ΕΟΟΑ 35 ίΐείιηείΐ ίη αι-(ίο1ε 1 Ηειεοί, αηίΐ εοΐεΐγ (Ηε 
οοιηρηηγ ΗοννΕΐίΗδλνειΕε-ϋευΙδοΗε ν/ειΌ ΟιώΕΗ ίη Κίεΐ, Οεηηηηγ Γογ 
(Η ε ίππε ρειίοίΙ αίΙεΓ (Ηε ΕϋΟΑ (ΗειβίηαίΐεΓ ΟΕΐΙεο! (Ιιε “Μαίη 
δυΕοοιΚπιοίον ), ίπ αοοοιχίαηοε αηοί 5υΗ]εο( (ο (Ιιε (επηδ οί (Εε τεΐεναπί 
οοηίι-αεί νοί(Η (Εε Οοηΐιαοίοι- ννίΙΙ £ΐαηί (Ιιε Ιίοεηδο, ριονίίΐε οειίαίη 
ιπηΐει-ίαΐ αηΟ 311 ηεεε553ΐγ !<ηο\ν-Εονν αηΟ δεί’νίοεδ ίο (Ιιε Οοπ(γ3οΙογ ίη 
ογοΙογ (ο εη301ε Ιιϊιτι (ο ιηοΟειηίζε, ιεραίΓ, οοηδίιυοί, (εδ( επΕ οΐεΐίνεΐ' (ο (Ιιε 
Ρυι·ο1ΐ3$ει· (Ιιε 3υΕηΊ3ηηε5 

ννΗε Γ 6 ίΐ 5 , \νί(Η ΜΟΔ/ΓΔΑ/ΔΠΕ/ΤΝΕ Φ.604.3/217.110/Σ.705/30 Μ3γ 02/ ί( Ηε 5 
Ηεεη 3\ν3ΐχ1ε<ί (ο (Ιιε ΟοπΙγ30(ογ (Ηε ρΐΌουΓοηιεηί οί (Ηε ίίεπίδ Γηεηίίοηεό ίη 
3ΐ1ίο1ε 2 οί (1ιΪ5 οοη(Γ3θί. 

\νΗεΓβ» 5 , Γογ (Ιιε ίιηρΙειηεηίΕίίοη οί (Ηε Ργο) 0 ο( 3ΐΐ(1 βΙΙ (Ιιε αΟονε (Ιιε ΡυΓθίΐ35εΓ 3η<1 
(Ηε Οοη(Γ 3 θ(θΓ οπ^ίηβΐΐγ εη(εΐ'εΕ ίηίο επΕ 5 ί§ηεΕ οη Μβγ 31, 2002 (Ιιε 
ρι-εδεηί οοη(Γ3θ( (ΙιειβίοΒΓίει οεΙΙοΕ (Ιιε ^ΟοηΙιεοΓ), \νΕίο1ι \ν35 (Εεη 
αιηεηΕεά 35 ρεΓ Εΐΐίοίε 22 Εενεοί \νί(Ε (Ιιε ΑιτιεηΕιηεηίδ ηο 1, 2, 3, 4 επΕ 5. 

\ΥΗεΓε& 5 , (Ιιε ΓείΕίιοηδΕίρ Εείχνεεη (Εε ΡυΓθ1ΐ35εΓ 3ηΕ (Ηε ΟοηίΓΕοίοτ Γε§3Γ<ίιη§ (Ηε 
ίΐ'ηρΙειτιεηίΕΐίοη οί (Ηε ΡΐΌ]εοί 5Ε311 Εε εχοΐυδίνεΐγ §ονειτιεΕ 35 οί ΕϋΟΑ 
Εγ (Εε Γο11ο\νίη§ ρνονίδίοηδ οοηίΒίηεΕ ΕεΓείη \νΕίοΕ 5υρεΓ5εΕε επΕ τερίαοε 
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311 3Π() 3ηγ ρΠΟΓ 3§Γ66Πΐεηί5 ΟΓ 3ΓΠ6Π(ΐΓη6η1:5 3$ λνεΐΐ 35 3.11 3Π(1 3ηγ ΙβίίβΓδ, 
ΓΠ6Π10Γ3η(ΐ3 ΟΓ 3Πγ Οΐ1ΐ6Γ άθ011ΙΤ16ηί5 οί 3ηγ ίγρ6 ΟΓ Π3ίυΓ6 \ν1ΐ3ί$0ενεΓ 
εχεουΐεεί, δίβηεοί ογ εηίεΓεο! ίηίο ρποΓ ίο ίΗε ΕΟΟΑ. 

Νο\ν ίΙιετείοΓε, 

ίΐιε Ρυνο1ΐ35εΓ αηίΐ Ιΐιε (Γοηΐταείοΐ' Ηεΐ’εβγ α^ιεε 35 Γοΐΐοννϋ: 
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ΙΝΟΕΧ 


ΑιΤίοΙε 

1 

Οείϊηίίίοη οί ίειτηδ 

Αι-ίϊεΙε 

2 

Ο5)60ί οί ίΗε ΟοηίΓΗοί 

ΑιΊϊεΙε 

3 

Οβ1ϊ"3ΐίοηδ οί ΟοηΙΐ'αοίΟΓ 

ΑίΊϊοΙε 

4 

5ρεοίίϊθ3ΐίοηδ, 5ΐαη5αΓ(ΐ2 αικί Η.υ1ο$ 

ΑιΤίοΙε 

5 

ΟοηίΓϋεί Ρποβ - Εχοεδδ ΜβΙεπαίδ Ρποε 

ΑιΊΐεΙε 

6 

Τεπτίδ 3η<1 Μεΐΐκχΐ οί ΡβγιηεηΙ 

ΑϊΤίεΙε 

7 

Ουαί’βηίεεδ 

Ατΐίείε 

8 

Περείΐ' οί 5υ6ηΐίΐπηε 1 

ΑιίϊεΙε 

9 

Ιπ5υι·3ηοε 

ΑιΤϊεΙε 

10 

Εανν οί Ιΐιε Οοηΐΐ'3θ( 

ΑτίΐοΙε 

11 

Μαΐεπιιΐδ ίοΐ’ Ιίιε Μοοίεπτίζαΐίοη. Κεραίι\ Οοηδίηιοΐίοη οί 

ΐΗε Βυβιτιαπηεδ 

ΑιίϊεΙε 

12 

Κί§1ιΙ οί Αδδϊβηηιεηί - 8υβεοηίΓ3θΙίη£ 

Αι-ίϊοΙε 

13 

ζ)ιΐ3ΐίΐγ ΑδδυπΗίοε 

Ατίϊείε 

14 

Αοοερ(3ηοε ΤεδΙδ 3Π(1 Τπ3ΐ$ 

ΑιίϊεΙε 

15 

Ρει-ίοπτιβηοε νΒΐυεδ οί (Ηε 3υ5ιη3πηεδ 

ΑτίΐεΙε 

16 

ΟεϋνεΓγ 3η<1 Αοεερίαηεε ΡΐΌοεάαΐ'εδ 

ΑτίιοΙε 

17 

XV 31Τ3Πΐγ 

Αι*ίϊε1β 

18 

ΤΓ3ΐηίη§ 

Αι-ίίεΙε 

19 

Εο§ίδίίε δυρροΓί (Ε3) 
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Αι*ίϊε1ε 

20 

ΟΓεεΙς Αόίΐεά ν3ΐαε (ΟΑν) 

ΑΓίϊοΙε 

21 

ΟονβΓηιτιεηΙ ΡυιηίδΗεο] Εςυίρπιεηί εηά Ιηίοπτΐ3ίΐοη 

Αι-ίϊείε 

22 

ΜοίΙίΓιοΕΙίοηΒ 

ΑιΙίοΙε 

23 

ΡοΓοε Μ^εισε 

Αι-ίκΐε 

24 

Τίιπε ηηϋ ΡΙαοε οί' Οεΐίνεΐ'γ 

Ατίιείε 

25 

ΕιςυίεΙαίεά ΟαηίΕ^εί; 

ΑιίίεΙε 

26 

ΤΓ&ηερδΓεηεγ 3π6 Αιιώί 

Αΐ'ίκΊο 

27 

Τεπτιίηαΐίοη οίΊΗε ΟοπΙγεοΙ 

Αι-ίίοΙβ 

28 

Αγ6ϊ(ι·3(ϊοπ 

ΑϊΤΐοΙε 

29 

Οοιτεδροηιίεηεε 3ΐκ1 Εαιι^υβ^ε οΓ [Ιιε Οοηίιαοί 

Αιίϊοΐι* 

30 

δεουπίγ απά δεονεογ 

ΑτίιοΙε 

31 

ΡβΙεηί Κερι·ε3εηΐ3(ίοη - Ρηίεηί ΙπεΙειηπίΡιεαΙίοη - ϋοεηκε 

ΑτίκΊε 

32 

Οοιηπι^ ίηίο ΡοΐΌε 

ΑιΤΐεΙε 

33 

Νοί υδε<3 

Ατύιείε 

34 

Ργο£Γ3ιπ Μ3Π3§εηιεη{ 

ΑτίϊεΙε 

35 

Ρίη3ΐ ΡΓονϊδίοηε 
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Αιγ Ιηϋερεηιίβηί 
Ριορυΐδΐοη (ΑΙΡ) 


ΤοϋίΐΙ Βαδϊε 
Οοηίηϊεί Ρπεε 

ΒυίΒΙίη» 

Ποειιηιεηίδ 


Β\ΥΒ 


ΓοιηΒαί δγδίεηι 


ϋ»ί£» 


0οεαπιεηί2ίϊοη 


ΑΚΤΙΟΕΕ 1 

ϋΕΡΙΝΙΤΙΟΝ ΟΕ ΤΕΚΜδ 

Μεαηδ ίΐιε ρΓΟρυΙδίοη, ν/ΗίοΙι ρεπτπίδ ί6ε υηίηίεητυρίεΟ 
εχίεηΟεΟ 5υ6ιτιεΓ£6ά οροΓαίίοη οί (6ε δϋΟΓηαήηεδ, ιιηάεΓ (Οε 
5 ρεοίίΊεΟ εοικϋίίοηδ αηϋ Γογ ίΐιε δρεείΓιεά ροποό οΓ Ιϊιηε 
ννίίΟουί δηοΛεΙΙίη^ 6γ υδίη^ (Ιιε Γυεί οεΗ δγδίεηι. 

Μεαηδ (Οε αηιουηί ηαιηείΐ ίη Αιΐίοίε 5 ραι-αβτβρίι 2 ο) Ι 6 ί$ 
ΟοηίΓαεί, 5 ΐι 6 ]εεί (ο αίΐώίίοηδ (ΙιεΓβίο ογ ΟεΟυείίοηδ (Ηογο Γιόιπ, 
23 ιτιαγ 6 ε 3£Γεε<1 ιιικΙεΓ ίΐιε ριονίδίοηδ οί (Ιιίδ Οοπίναοί. 

Τ6ε οοηεΐηιοίίοη ώ'Σηνίηβδ, ραιΊδ Ιίδίδ είο., 311 3$ Ιίδίεϋ ίη 
ΑρρεηΟίχ 1 (Τα$1<; Ονουρ Νο. 0121) αικί ΑρρεηΟίχ 3 οΓ Αηηεχ 
Α οΓ (Γιε ΟοηίΓαεί Γε£3ΐτΙίη£ ίΐιε ιηοΟειηίζαίίοη αικί εοηδίΓυοίίοη 
Γε$ρεοίίνε1γ οί (Οε δυΒιηαπηεδ αικί Βείηβ ραιΤ οΓ (6ε Ραία. 

Μεαηδ (6ε Οεηηαη Οονεπιπιεπί, ΜιηίδΙίγ οί Οείεηοε 
Ρΐ'ΟειίΓειηεηΙ Αΐ’εηογ, νν6ίο6 Ογ Οίΐαίεκαί α^νεειηεηΐδ \νί11 335151 
Ιΐιε ΡυΓεΟαδΟΓ \νί(6 ΐ!ιε εχεουίίοη οίΊΙιε ΟοηίπιοΙ. 

Μεαηδ ίΟε ίη(ε§Γα(ε<ί αγδίειη ρειΓοιτηίπ£ (6ε δεηδΟΓ, οοηιιηαηοί 
3Π(1 εοηίιοΙ, Γίνε εοηίιοΙ, εΙεείΐΌηϊε νναιΤαΐ’ε, οοΓηιτητηίοαΙίοη, 
ηανίςαίίοη αηΟ ννεαροη οοπΙγοΙ Γυηείίοηδ. 

Μεαηδ ( 6 ε ίεε 6 ηίθ 3 ΐ ίηΓοππαίίοη ίο 6 ε ρΓονίΟεΟ Γογ ίΗε 
ΟοηίΓαείοΡδ υδε Γογ ίΐιε ιηοΟεΓηίζαίίοη, ιεραίι- αικί εοηδίιυοίίοη 
οί ί 6 ε διΛηιαπηεδ, \ν 6 ίε 6 03η 6 ε εοηίαίηεΟ ίη \νπίίη§5, 
(ΐΓ 3 \νίη§ 5 , ρίείοΐ’ία! Γερπκίυοίίοηδ εηίΐ οίΟοΓ §Γ3ρ6ίε 
Γεριεδεηίαίίοη, ηια^ηείίε ί3ρε εοηιριΚεΓ ιτιειηοΓγ ρηηΐοιιί ογ 35 
ΓείαίπεΟ ίη οοιτιρυίεΐ' ιπειποΓγ. 

Μεαηδ αηγ άαγ οΓ ίΐιε ν/εείο 

Μεαηδ ί6ε ΙεοΗηίοαΙ ίηίοπτιαίίοη ρΓονίάεό Γογ ί6ε Ριιγο6250γ’5 
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Είίεείϊνε Οαϋβ οί 
(Ηε (Γοηίπιοί 

ογ ΕΙΧ 

Είίεείϊνε Ι)οίε οί 
ίΗε 

ΐΓηρ 1 εηιεηί 3 ίϊοη 
Α^τεειτιεπί οι* 
Εϋ€Α 

Οονετηηιεηί 
ΡυΓηΐ$Ιιε (1 
Εί|ΐιϊρηιεη( οι* 

<:;ρε 

ΟονειηιηεηΙ 
ΡυτηΐδΙιειΙ 
Ιηίοηπλίΐοη ογ 
ΟΡΙ 

Η3τϋνν3Γε 


ϊηδρεείΟΓδ 
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ιΐ5ε (ογ ίΐιε ορβΓ&ίϊοη 3η<ί ΓΠ&ίηΐεηοηοβ οί ίΗε 8υΗιτΐ3ηη65 35 
δρεοίίΐϋά ίη Αρρεικϋχ 1 &ηά Αρρεηεϋχ 3 οί Αηηεχ Α οί ίΗε 
ΟοηΐΓ3εί, Β§τ. 0760. 

Μεηιΐ5 ίΗε οιί§ίηα1 Είίεείϊνε Οαίε οί ίΐιΐδ Οοπίναεί 35 ρεε Αιΐϊείε 
32, ρ3Γ3£ταρ1ι !. 


Μ63115 ίΗε 8αΐε Ιΐΐ3ί Ιΐιε Ιπηρίειτιβηΐοίίοη Α^ι-εεηιεηί, ίηίε^πιΙ 
ρ3ΐ*ί οί \ν!ιίε1ι οοπδίίίιιίεδ ίΗε (ΤοηΐΓβοΐ, δΐιαίΐ Ηεεοηιε είίεείϊνε 35 
ρ6Γ εΐιιιίδε 7 οίδεείϊοη Ρ ΐΗεΐ'εοί. 


Μεαηδ ίΐιε 1ΐ3π)\ναι*ε, 5θίί\ν3ΐ*ε αηΟ 3οευιηεηί3ίϊοη ρεΓί3ίηϊη§ ίο 
ίί (ΟεδεπΗεΟ ίη ΟείαίΙ ίη Αηηεχεδ Ο 3ΐι0 Ο Ιοί ίΐιϊδ Οοηίΐ3θί). ίο 
Ηε 5υρρ1ίε0 Ον ίΐιε Ρυι*ε1ΐ35ει* αεεοπίϊηί' ίο ίΐιε (ΤοηίΓαεί. 


Μεοη 5 ίΐιε ίηίοπτηιίϊοη (ίΙεδοπΟεΟ ίη 8εΐ3Ϊΐ ίη Αηηεχεδ Ο αηοΐ 
ΟΊ οί ί!*ιί8 Οοηίιοεί), ίο Ηε ςυρρΙίεΟ Ογ ίΐιε Ρυι*οΙΐ356ΐ· Βοοοιχϋηβ 
ίο ίΐιε (ΓοηΙιαεί. 


Μεαηδ ίΗε $ιιιώ οί 5ίηιοίυΓα1, ηιεο1ΐ3ηίθ3ΐ, εΐεείπε 3ηά εΙεείΐΌηϊε 
οοηιροηεηίδ, ννΐιϊοΐι αι*6 εη^ϊηεεΓεά ίο ρεΓίοηη ραιΙϊευίΒΐ* 
ίεε1ιηΐθ3ΐ ογ ορεΓ3ίίοη3ΐ ίυηείϊοηδ. 

Μεβηδ ίΙιε ΡυΓεΙΐ356Γ'5 Ουίγ βυίΙιοπδεΟ ΓερΓ656ηί3ίίνε5 ίο ίΗε 
(Ζοηίι*3θίοι*'5 ρΓεηιϊδεδ \ν1ιο 5ΐΐ3ΐ1 ίοπη ΙΗε Ηεΐΐεηίο Νανβΐ 
Οεί3θ1ιιηεηί οί δΙοΓΗΐηθηβθ (ΗΝΟδ). 
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Κηολν - Ηονν 

υοβη$ε 


Οΐοοηδεε 

Ι^ϊςεηδΟΓ 

Οοηίτποί 


Μ»ίη 

δΐΐΗεθηίΓ3είθΓ 
Ρ3εΙί3§ε Μ3ίεπ3ΐ 

Ρ3Γίΐε$ 

Ρ3Γίγ 

ΟθηίΓ3θίθΓ 


Μ63Π5 ίβοίυδί 1<ηο\ν1ε<3§6 3ΐκ1 ϊηίοπηΗΐίοη οί ίεεΗηίεαΙ η3ίιΐΓε ίη 
οιτΙεΓ ίο εη3Β1ε ίΗε ϋεεηδεε ίο ι·η3^ε ίΐαΐΐ ιίδε οί ίΗε ϋ3ί3. 

Μεαηδ ίΗε 3§τεειηεηί, \ν1ιεΓε ίΗε ϋεεηδΟΓ εχίεηάδ ίο ίΗε 
ϋεεηδεε ίΗε η§Ηΐ ίο ιγιοάειπιζε αη<1 τερβίΓ οηε (I) δυΒιηοπηε 
οί ίγρε 209 Ροδεϋοη 01333 3ηά εοηδίΓυεΙ ίννο ( 2 ) ηενν 
5υβιτΐ3ΐϊηεδ οί ίνρε 214 ίη Οτεεεε ίθΓ 3η εχείυδίνε υ5ε Ον ίΗε 
ΗεΜεηϊε Νανγ, α.3 Πικί Οο\νη ίη Αιΐϊείε 3 1 οί ί1ιΪ3 Οοηίΐ'οεί. 

Μεαηδ ίΐιε ραιΐγ ίο ννΐιοιτι ίΗε Ιίεεηδε ίδ @Γ3ηί8(ί, ί.ε. ίΗε 
ΟοηίιαείΟΓ. 

Με3Π3 ίΐιε Μοίη 3υ5εοηΙι-αείοι- ννΐιο £Γ3ηίδ ίΐιε Ιίεεηδε. 

Με3η$ ίΗε Οεηενοί Τεντηδ 33 ίΙεδεπΗεεΙ ίη ίΗε Αιΐίοΐεδ 1 ίο 35 οί 
ίΗε ΟοηίΓαεί ννίΐΐι ίΗε Αηηεχεδ Α ίο V/, ϊΙιεΓείο, \ν1ιίεΗ δΐιαίΐ 5ε 
30 ίηίε^ΐ'31 3ηε1 εοπιρίείε υηΐί ίη ννΐιϊεΐι ροδδίΗΙε ιτιοΟίίίεβΙίοηδ 
οι - ϋΐηεπϋιηεηίδ ιηαγ 5ε πκίικίείΐ 35 ίΐιεγ ννίΐΐ 5ε α^ι εεϋ 5εί\νεεη 
ίΗε Ροιίίεδ αεεοιχίίηΐ' ίο ίΗε ίεπηδ αικΙ ιεςαίι-ειηεηΐδ οί ίΗεδο 
Οεηεπιΐ Τεπηδ. 

Η3$ ίΗε ιηεαηίη^ αδοπΗεά ίη ίΗε ΡιεβηιΗΙε. 


Με3Π5 ίΗε Η3ΐά\ν3ΐ·ε 3η<ί δοίίν/3Γε ίηε1υάϊη§ ίΗε 03ί3 ίο 5ε 
ΗεΙίνει-εΗ ηεεάεΗ ίοη ίΗε ΓηοεΙεπυζΗίίοη 3ηύ εοηείΓυείίοη οί ίΗε 
5ο5νη3ηηε5 3ί ΟοιιίΓ3εΙοΓ δ ρι-ειτιί$ε$. 

Μεαηδ 5οί5 ίΗε ΟοηίιβείΟΓ αη<3 ίΗε ΡυΓοΗ35ει\ 

Με 3 Π 5 είΐΗει· ίΗε ΟοπΙγ301ογ ογ ίΗε ΡιποΙϊΒδεΓ. 

Η 35 ίΗε ιτΐ63ηίη§ 3δοπ5εΒ ίη ίΗε ΡΓεβνηΗΙε. 
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Ρπ)] 60 ί 

ΡϋΓθ)ΐ386Γ 

ΟΑΚ 

8θίίΛ\«ΓΟ 

δρεοΪΗΜκίδ 

8ειι Αεοερίιιηοε 
ΤπϊΐΙδ ογ 8ΑΤ$ 

δυΗιηίίπιιο 

δυΙϋΠΛΓΪηο 1 

διιΗηίΕπηεδ 2 3η(Ι 
3 

διιΗπιβπηεδ 

δϋρ6ΓνΪ80Γ8 


Με3Π5 ίΗε 3§§Γ6§3ίεά δΐιηι οί ίΗε Εοίίνίίϊεδ επ<3 ΓεδροηδΐΗίΗίίεδ 
Γογ ίΗε ιηοοίεηιίζΕίίοη, ΓερΕΪΓ 3η<3 οοηδίηιοίίοη οί ίΗε 
δυΗιηαπηεδ 3$ ϊπ άεί3Ϊ1 δρεοίίϊεοί ίη ίΗε 0οηίΓ3θί. 

Η35 ίΗε ηΐ63ηίη§ 3δεπΗε<1 ίη ίΗε ΡΓεβιτώΙε. 

Μεαηδ ίΗε ΟυαΙίίγ Αδεαταηοε Ρερι-εδεηίαίίνε οί (Ηε ΡυΓε1ΐ356Γ. 

Μαιιΐδ ηοη-ΠαιχΚναΐ'ε είειηεηίδ ίηοίικίίη^ αιηοη^δί οΐΐιεη» 
εχεουίαΗΙε οοηιρυίεΓ ρΓοι^ΓΕίηδ, ριοΗΓαιπηιιη^ !Εη£ΐΐ3§ε αη<1 
ιΐαΐαίιαδεδ. 

Μεαη$ Μαίη δυΗεοηίΓαείοι-’δ ογ Μαίη δυΗοοηίΓΕοίοΓδ δυΗ- 
3υρρΙϊβΓ'5 δεί'νίοε ΡεΓδοηηεΙ, ννΐιίοΐι ίκ ηοί οονεπεΗ Ηγ ίΗε 
Αόνίδοΐ'γ Τεαιη. 

Μεαηδ ίΗε ίπιιΐδ ίο Ηε 03ΐτίεΗ ουί 3ίίβΓ οοιηρίεΐίοη επ 3 ίιίίίη§ 
οιιί 3ιιΗηιαπηε$ 2 ώιιο! 3 αχ ρεί’ Αιΐίοίε 14 οίίΗΐδ (ΤοηίΓΕοί. 

Μείΐηδ ιιην οηε οίίΠε δυΗιηηπηεδ. 

Μ63115 οηο (1) ίγρε 209 ΡοδείΟοη 01α$$ δυΗηίΕπηε ίο Ηε 
ιηοίΐεπιίζείΐ αη<3 ι ορβϊιβοΐ 35 ρεΓ Αιίίοίε 2 3η3 άείιηεΗ ίη Αηηεχ 
Α οίίΗΐδ (ΤοηίΓαοί. 

Μεαηδ ίΗε ίννο (2) ηε\ν ΗϋΥ/ άεδίβηεό ίγρε 214 5υΗπΐ3πηεδ 
από αΐΐ οοιτιροηεηίδ ίΗεΓεοί, ίο Ηε Ηυίΐί, εφΠρρεό, εοπιρίείεό, 
ίεδίεοί 3Π(.1 ΗεϋνβΓεοΙ ίο ίΗε ΡιίΓοΙίΕδεΓ ίη δΙοΕΓΕίηβη^Ε, υηάει- ίΗε 
Ιεπτίδ 3ηά εοικϋΐίοηδ οί ΐΗίδ ΟοπΙγεοΙ. 

Με 3 Π 5 ίΗε διώιτίΒπηεδ 1,2 3η(1 3. 


Μ63115 ίΗε (2οηίΓ3θίθΓ'5 Γ6ρΓ65εηί3ίίνε5 ίο δΐιρεΓνίδε 3ηά ίηδρεοί 
ίΗε εοηιρίείε εχεοιιίίοη οί ΐΗίδ ΟοηίΓΕεί. 
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ΤεοΗηϊεΕί 

δρεοϊΠο3ίΐοπ 


\ΥοιΊ<ΐπ£ ϋί) 


Με&η$ Ιΐιε ΤεοΗηίεβΙ δρεείίιοβίίοη 35 ρεΓ Αηηεχ Α οί Λϊ$ 
Οοηίχαοί 3ηά ίηείικίεδ ϊη Αρρεικϋχ 1 ίΗε δρεοίίιθ3ΐίοη οί 
ΜοάεηιίζβΙίοη, ίη Αρρεηίίίχ 2 ΐΗε δρεείίϊεβίίοη οί ϊΙερΕίΓ 
(ρΓεϋητίηΕΓγ) ίη οοηηεείίοη \νίΐΗ Αηηεχ Τ (ΕάάίίίοηβΙ τερ ά\τ 
\νοΓΐ<5 οη δυβιηαπηε I) 3ΐΐ(1 ίη Αρρεηόίχ 3 Ιΐιε δρεοίίιοβΐίοη οί 
(ΓοηδίηιοΙίοη. 

Μεαι\5 αην <]αγ οΓ ΐΗο \νεε1< εχοερί δαίοιχίαγ 3ηά δαηϋΕγ αη3 
εχείικίϊπι» οίϊίοίηΙ Ριιβίίο Ηοΐίάαγδ ίη Οΐ'εεοε. 
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ΑΚΤΚΧΕ 2 

ΟΒ3ΕΟΤ ΟΡ ΤΗΕ (ΖΟΝΤΚΑΟΤ 

1 ΤΗβ ΟοηίΓ3θίθΓ Ηβ 5 ίΙιε ονεΓ3)1 νη3η3£6ΐτιεηΙ οηϋ εχεευίίοη οί ίΗε ΡΓθ]εοί 38 ίη 
ϋε( 3 ΪΙ δρεείίιεϋ ίη ίΗε ΟοηίΓαοί. 

2 ΤΙιε €οπΙγ3ο(ογ αεοερίδ (ο ιηοϋεπιί/ε. ΐ'εριπί'. εοηδίηιοί -35 ίΐιε εεδε ιηαγ Βε- 
3 ΐΐ [1 ίεκί ίΗε δυΒπιαπηοδ αηϋ [ο ϋεΙίνεΓ ίΐιεδυ δυΒιηϋπηοδ ίη δίατεπιεπ^α, ννΐιετεαδ ίΙιε 
ΡυιεΙΐ 35 ει- οπίβΓδ αηϋ υικίειία^εδ ίο αοεερί ίΙιε ϋεΐίνετγ οί ίΐιοδβ διιΒι-ηαπηεδ δϋ^εεί ίο 
3ΐ"κ1 ίη αεεοΐίΐαηεε \νίίΗ Ιΐιε Οοηίιβοί αηϋ ίί5 Αηηεχε$. 

3. Εεοΐι δυβιηαπηε ί$ ίο Βε ϋεΐϊνειεϋ 35 ίη ϋείαίΐ ίΐείίηεϋ ίη Αηηεχε$ Α αηϋ Β οί 
Ιΐιϊδ ΟοπΐΓ3θί ίηοΐυϋίηβ: 

3.1 Α11 Ιΐιε ηεεε 553 ΐγ δοίίνναΐ'ε 35 ίΐείιηεϋ ίιι ίΗε αΐΙαοΒεϋ Αρρβηϋίοεδ 1 εηϋ 
3 οί Αηηεχ Α οί Ιΐιί$ (ΓοηΙΐ'αεί. 

3.2 Τΐ' 3 Ϊηίη}Λ 38 ρετ Ατίίοίε 18 οί ίΒίδ Οοηίπιοί. 

3.3 ϋοευι-ηεηίαΐίοη οί ίΗε ηενν αηϋ ηιοϋίίΊεϋ εςιιίρηιεηί 35 ρεΓ Αιΐίοίε 19 
οί ίΒίδ Οοηίιαεί. 

3.4 Οη Βοακί 5 ροι·ε ραιΐε 35 ρεί' ΑιΙίοΙε 19 οί ίΐιίδ Οοηίπιοί. 
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ΑΚΤΚΧΕ 3 

ΟΒΕΙΟΑΤΙΟΝδ ΟΓ ΟΟΝΤΓΚΑΟΓΟΚ 

Ιη 3000 Γ(1 3 πεε νΑΐΙι Ιΐιε Ιεητις οί ίΐιε ΟοηίιαοΙ 35 ρ£Γ ΑπίοΙε 2, Ιΐιε 0οηΐΓ3θίθΓ 
3θοερ(3 Ιΐιε ον6Γ3ΐ! Γ65ροη$ίΙ>ι1ίίγ: 

Το ρειΤοιτη Ιΐιε ηιαπα^επιειιΐ αηϋ Ιΐιο ριοροι εχεουϋοη οί ύιε Ργο)οοΙ, 

Το ηκχίεηιϊζε, ι·ερ3ΪΓ, οοηκίπιοί -35 Ιΐιε 0356 ιηαγ Ιιε-, Ιε5ΐ οποί ϋεϋνει - 
Ιΐιε 3υ6ηΐ3πηε3 ίηοίυϋϊη^ Ιΐιε (Ιεδί^η ίη ίΙιε ΓιβΙιΙ$ οί ΙεοΙιηίεαΙ βηϋ ίυηοΐίοηα] 
ϊηί6§Γ3ΐίοη οί Ιΐιε ηε\ν ογ ηιοϋϊΐΐεοί εςυίριηεηί ίηΐο (Ιιε 8υ5ιη3πηε3. 
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ΑΚΤΙΟΕΕ 4 

δΡΕΟΙΕΙΟΑΤΙΟΝδ, δΤΑΝβΑΚϋδ ΑΝΟ ΚϋΕΕδ 


1. Τ6ε Οοη(Γ3οίθΓ ννίΙΙ ρειΤοητι (6ε ο6]εεί οί(6ε Γοηίπιοΐ 35 ρεΓ Αιΐίείε 2 ΙιεΓεοΤ 
ίη αοεοιχίαποε \νί(6 (6ε δρεοίίίααΐίοηδ, δίαικίαπίδ ηπι] αιίεδ ιηεηΐίοηεϋ Ιιεί'είηϋίΐεΓ: 

1.1 Τεείιηίεαΐ δρεείίϊεαίίοη 35 ρεί' Αρρεηοϋεεδ 1 ϋΐιϋ 3 οΓ Αηηεχ Α οί (6ϊδ 
ΟοηΙίΕΟί. 

1.2 υη1ε35 οίΐιεηνίβε 5(3ίε<3 ίη (6ε Οοη(Γ3θ( ογ ίη Αρρεηοΐίεεδ I από 3 οί 
Αηηεχ Α, (6ε 3ε$ί§η 3ηεί (6ε Ρηοΐία^ε ΜΒίενίαΙ !όγ (6ε ιηο(1εηιίζ3(ίοη αηεΐ (6ε 
οοηδίΓυοίίοη οί (6ε 8υ6ιη3πηε5, α$ (6ε οα$ε ηκιγ 6ε, ννίΐΐ 6ε 6α50ί1 υροη (6ε 
Βυί1(ϋη§ Κυΐεδ αηε! Κ,ε^ιιίαΐίοιίδ οί (6ε Οεπηαη Νηνγ (ΟΝ) Τογ (6ε 
ιηοϋεπιίζΕίίοη 3ΐκ1 εοηδίηιοΐίοη οί" Νναΐ’δΗίρδ (Βν, ΒαυνοΓδοΙιπ Γΐ) αιχΐ (6ε 
Οείεηδβ Μ3(επ3ΐ $(3η<ΐ3ΐ·<ί$ οί" Ιΐιε Οεπηαη Νηνγ (νθ, νοιίοίϋίΐ'ΐιη^-ΟεΓΕεΐ 
Νοπηεη) 35 ίαι - 35 αΐΐ (6ε α6ονε ατο αρρ!ϊοαΗΙο (ο (6ε ιηοϋεπηζαίίοη αηϋ 
εοηδίΓυείίοη οί 5υ6ιηαπηε5 35 ρεί' 1998. 38 \νεΙ1 38 Ιο νιιπηίίοηδ (Ιιειχίο 
αρρΓονεά ϊογ 5υ6ιτΐ3πηε5 6γ (Γιε Οειτηαη ΜίηίδΓιγ οί Οείεηδε, αΐΐ οί \ν6ίε6 ννίΙΙ 
6ε ΐ3ίά 4οννη ννί(6ίη ίΐιΐ'εε (3) ιηοηΐΗδ αίΐεΐ’ ΕΟΟ ίη 3 8θραΓ3ΐε 1Ϊ5ΐ νν6ίο6 ννίΙΙ 
ίοηη 3η ίηΙε§Γ3ΐ ρ3Π οί 3ηϋ 6ε Ερρϋεοί 35 ρεΓ Αηηεχ Α οί (6ε ΟοηΙι αεί. 

1.3 ΡυΓίΗειτηΟΓε ΜΙΕ 3ηά/θΓ ΝΑΤΟ 5ίαη43Γ<35 (ε.§. 3ΤΑΝΑΟ) ννίΠ 6ε 
3ρρ1ίε<3 35 ρεΓ Αρρεηιϋοεδ 1 3ΐκ) 3 οί Αηηεχ Α οί (Ιιίδ (Γοηίχαοΐ. 

1.4 0ειτη3η Ιη<1υ5ΐπ3ΐ δίαηοΐβπΐ (ϋΙΝ, ϋευίδοΐιε ΙηίΙυδίπεηοιτη) ννίΙΙ 6ε 
Ερρίίεά ννΐιενε V Ο-5 (311(131x15 3Γ6 ηο( 3ν3ί!361ε. 

2 Τ6ε ΡιίΓοΚδδεΓ ιτΐ3γ ιχςυεδί Βν/Β (ο τενίενν ίη 3οεοι^3ηοε \νί(6 (6ε Ουα,ΐίίγ 
ΑδδυΓΕπεε ρΓονίδίοηδ οί (6ίδ Οοη(Γ30ΐ (6ε άεδί^η οί (6ε δυ6ιη3πηε5 αδ ρ3Π οί (6ε 
ρΓοεεθυΓεδ ίηο1ικ1ε<3 ίη Ατίίοίε 13 3η4 (6ε Οοη(Γ3ο(οι· δΐιειΐI βεεερί (6ε ίιηεϋη^ 3ΐκ1 
ΓΟδυΐίδ οί δαείι τενίενν. 

3. ΤΙιε Οοη(Γ 3 θίθΓ δ1ΐ3ΐ1 \νί(6ουί 3(1(3ίίίοη3ΐ ε63Γ§ε ρΓονίίΙε ίο (6ε Ρυιο1ΐ356Γ (6ε 
<1οευιτιεη(5 ηιεηίίοηείΐ ίη (6ε β6ονε ρ3ΓΕ§Γ3ρ6δ 1.2, 1.3, 3ΐκ1 1.4 ίη Εη@Πδ6ΐ3Π£ΐΐ3§ε ίο 
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ίΐιε εχίεηί 3ν3ίΐ3β1ε 3ί Λε Μβϊπ διιβοοηίΓ3θίθΓ ρΓθνί(3ε<3 ίίιε Μ3Ϊη 5ιιβοοηίΓ3θίοΐ' ίδ 
3υίίιοηζε(3 ίο (3ο δο 3η<3 ίΐιεδε άοευιτιεηίδ 3Γβ ηοί Βίτεποΐγ ρΓονίοΙεά υη<3εΓ ίίιε 
ΑΓοΗίιτιεάεδ Ργο§γ3πι. 
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ΑΚΤΙίΧΕ 5 

ΟΟΝΤΚΑΟΓ ΡΚΙΟΕ - ΕΧΟΕ88 ΜΑΤΕΕΙΑΕδ ΡΚΙΟΕ 

1. ΤΗε ΟοηΐΓ&οίοΓ $1ι&11 Γυΐίΐΐ ί1ιε οΗ)’εοί οΓ ίΗε <δοηίΓ3θί 35 ρεΓ Αηίοίε 2, Εί ριϊεεδ 
ΕηΟ οοηΟίίίοηδ άε(3ί1ε(1 ΠεΓείπεβεΓ. 

2. ΤΙιε ΤοΙεΙ Β35Ϊο ΟοηίΓβεί Ρποε οΓ ίΗε ΟυηίΓϋοί αηιουηΐδ ίο: 

ΕΌΡΟδ 1.383.100.000 

(ίη ννοπίδ: οηε Ηίΐΐίοη ίΗτεε Πυηώ'είΐ εί§Ηίγ ίΙίΓοε ιτηΐΐίοη-οηε 

ΠυηοίΓεά ίΗοιΐ53ηό) 

ννΗϊοΗ ΐ5 ίΗε 3§§τε§3ίε οΓ ίΗε ειτιουηίδ δρεοίΓιεΟ ίη ίΗε Γο11ο\νίη§ 
ρ3Γ3£Γ3ρ1ΐ5 2.1, 2.2 3η0 2.3. 

2.1 ΤΙιε ρποε Γογ δυΗιηεηηε 1, ίηο1υί1ϊη§ ίΗε ρποε ε5θ3ΐ3ίίοη5 Γογ 
ίΗε ρεποά υρ ίο δερίειηΠεΓ 2009 βηιουηίδ ίο: 

ΕυΚΟδ 383.100.000 

(ίη ννοπίδ: ίΗι-εε ΗυηΟΓεοΙ εί^Ηίγ (Ηιεε ιηϊΙΙίοη οηε ΙιυηΟΓεΟ 

ίΗοιίδαηό) 

2.2 ΤΗε Γίχεά ρποε Γογ δυΗιηεπηε 2 ειηοιιηίδ (ο: 

ευκοδ 500.000.000 

(ίη ννοπίδ: Γίνε ΗυηΟΓεοΙ ηιίΙΠοη) 

2.3 ΤΗε ίιχεΟ ρποε Γογ δυΗιηεπηε 3 3ΐηουηΐ5 ίο: 

ΕυΚΟδ 500.000.000 

(ίη ννοπίδ: Γίνε ΗιιηάΓεά ιηίΐϋοη ) 

3. Ρογ ραφΟδεδ οΓ Τείίεΐ'5 οΓ Οιΐ3Γ3ηίεε (3δ ρεΓ Αιΐίοίε 7 οΓ ΐΗίδ ΟοηΐΓβοί), 
ΙηδυΓΗηοε (35 ρεΓ Αιΐίοίε 9 οΓ ίΗίδ ΟοηίΓΕΟί) επΟ οΓ Είςαί(ΐ3ίεΓΐ 03ΐη3§εδ (35 ρεΓ 
Αιΐίοίε 25 οΓ ίΗίδ (ΤοηίΓΕΟί) ίΗε ρποεδ Γογ ε3θΗ δυΗιτίΕπηε εγο ΓοπειοΙαίεΟ 35 Γοΐΐοννδ: 

3.1 δυΗιηεπηεΙ: 

ΕυΚΟδ 383.100.000 

(ίη ννοπίδ: ίΠπε ΗυηάΓεά είβΗίγ ίΙίΓεβ Γηίΐΐίοη οηε ηυηΗτεΗ 

ίΗοιΐ53η(1) 
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3.2 3υΗπΐ3πηε2: 

ευκοδ 

332.000.000 

(ίη ν/ΟΓΗδ: 

ίΗχεε ΗηηΟΓεΟ ίΠίτίγ ί\νο ηιίΐΐίοη 

3.3 δυΗπχηηε 3: 

ευκοδ 

332.000.000 

(ίη ν/οπίδ: 

ίΙίΓεε ΗυηάΓεΗ ίΐιίιΐγ ίννο ιηίΐϋοη 


4. ΤΗε ΤοΙβΙ Β3δίε ΟοηίΓαοΙ Ρηεε Γείειτεοί !ο ίη ίΗε 3Βονε ρ3Γ3£Γ3ρΗ 2 οί ίΗίδ 
Αιΐίοΐ'ε ϊηοίικίεδ ίΗε Γερ3ΪΓ \νοί1<5 Γογ διΛιηηπηε 1 35 δρεείίιεΟ ίη Αρρεηάιχ 2 οί 
Αηηβχ Α οί ίΗίδ ΟοηίΓ3θί, ίΗε ηχίεπηΐ ηεεάεΟ ίο ρεί'Γοιτη ίΗε ι·ερ3ΪΓ \νοιΠ5 οί 
ΑρρεηΟίχ 2 οί Αηηεχ Α οί ίΗίδ ΟοηίΓαεί, ίΗε ηΗΟίίίοηβΙ Γβραίτ \νοΐ'Ι<5 3$ ρβΓ Αηηεχ Τ, 
ίΗε ρΓονϊδίοη οί δεΓνίεεε Ηγ 3 <Ινί 50 Γγ £Γουρ, ίΗε ρΐΌνίδίοη οί Μηίη δυΗεοηΐΓβοίοηδ 
αηά οίΙιεΓ δυΗεοηΙι-ηείοΓ’δ δρεοίεϋδίδ 3ΐχ1 ίΗε ίεδίίη^ οί ίΗε εςιιίριηεηί ίο Ηε ΐ'ερηΪΓεΗ 35 
ρει· Αρρεηεϋχ I οί Αηηεχ Α (Ββπ 0603) οί ίΗίδ ΟοηίΓ3θί. 

4.1 \νΐίΙι τεδρεεί ίο ίΐιε τεραίτ οί ίΗε διιΗηιηπηε I ηηΗ ίη οοηηεοίίοη ν/ίίΗ ίΗε ριήοε 
οί ίΗε 3βονε ρ3Γ3^ΐ'3ρ1ι 2.2.1 οί ίΗίδ ΑιΙίοΙε, (Ηε ρηχεείοιε ιΙεδεπΙοεΟ ΗεΙο\ν 
\νί!1 6ε ίοΐΐοννεό: 

4.1.1 Αί 1ε35ί 5Ϊχ (6) ιηοηίΐΐδ ρποΓ οί ίΐιε ίοκεδεεη ίη ραχα^ΓαρΗ 5 οί ΑιΙίοΙε 8 
οί ίΗίδ ΟοηίΓΗΟί 5ί3Γίίη§ είβΐβ Γογ (2 οηΙι·3θίθΓ 5 ιηο(3επιίζ3ΐίοη 3η<3 ι-ερηΗ 
\νοΓΐ<5 Γογ ίΗε δυΗηχπηε 1, 3 δΐίΓνεγ οη ίΗίδ δυΗιτΐ3πηε \νί11 Ηε 
ρεΓίοπηεά Ηγ ίΗε ΡιίΓεΙχδεΓ 3η0 ίΗε (ΤοηίΓαείοΐ' ννίΐΗ ίΗε ρ3Γίίοίρ3ίίοη 
οί ίΗε Μηίη 3υΗεοηίΓ3είθΓ. ΤΗίδ δίπ-νεγ \νί11 Ηε ρετίοπτιεεΙ \νίίΗουί 
3ίίεεΙίη§ ίΗε ορεί'ΗΐίοηίΐΙ 3ν3ίΐ3Ηί1ίίγ από οαραΗίΙίίγ οί ίΗε ΒυΗΓηηηηε 1. 

4.1.2 ϋυπη§ ίΗε 3Ηονε δΐίΓνεγ, ίΗε Ρυΐ'οΙιαδεΓ \νί!1 ρΓονίάε αηγ 355Ϊ5ί3ηοε 
ηεεΟείΙ ίο ίΗε ΟοπίΓ3οίθΓ αηά Μηίη δυΗοοηίι^είον ρετδοηηεΐ, ίη ονΟετ ίο 
ειΐ3Η1ε ίΗε ενδίυηίίοη οί ίΗε ορεΐ'3ίίοη3ΐ εοηΗίίίοη οί ίΗε δυΗπχπηε 1 
3η0 ίΗε ρεΓίοπτιαηοε οί ίΗε ίη(Πνί(1ιΐ3ΐ εςυίριηεηίδ / δγδίεχηδ ίο Ηε 
Γερ3ίΓε<1 Ιη 3<Μίίίοη, ίίίί ίδ εοηδίΟεΓεΟ 3$ ηεεε533Γγ Ηγ ίΗε ΟοηίΓ3είθΓ, 
ίΗε ΡοΓοΗδδεΓ 5 Η 3 ΙΙ 3ΐτ3η§ε δεε Τπδΐδ Γογ 3 δΗοΓί ρεπο<3 ίο Ηε 
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ρειΐοπηεά. 

4.1.3 Ρο11ο\νίη@ ΐ5ε εηοΐ οί ίΗε 35ονε δυη/εγ 3ηά ν/ίίΐιίη 3 ρεηοά οί ίν/ο (2) 
ΓηοηίΗδ ΐ5εΓ0ΕίΙεΓ, ίΐιε (3οηίΓ3θίθΓ δΗυΙΙ ρΐΌνίόε ίο ίΚε ΡυΓοΗηδΟΓ 3η 
οίΐβΓ ίθΓ ίΗε Εκΐάίίίοηαΐ τερ&ΐΓ \νοι1<5 ηεεάεά ρεΓ 5ίδ ορίηϊοη 35 ννεΐΐ 35 
αηγ ίνηραεί οη (Ηε Ιίιηε δεΗεοΙυΙο οί ϊΐιε Γηο<1επιίζαΙίοη αη4 τεραΪΓ 
ρΐΌ§Γ3ηι οίδυΡνηαπηε 1 χνίίΐι αΐΐ ηεε4ε(3 εχρΐ3Π3(ίοπ5. 

4.! .4 Τ5ε ΡιΐΓθ1ΐ35εΓ ίδ ο51ί£θ4 3ίίεΓ εχ3ηηίηίη£ ί5ε α5ονε οίίεΓ ίο υηηουηεε 
Ηίδ άεείδίοη ίο Ιΐιε ΟοπίΓαείΟΓ. ΤΙιεδε α<Μίίίοη3ΐ - ίί 3ηγ - Γερ3Π' \νοΓΐ<5 
ννΐΐίι ίΐιε Γε!εν3πί ρπεε αηίΐ ίηιρ3θί (ίί 3ηγ) χνίΐΐ 5ε ίιηρίειηεηίεό ίη 3η 
Αιηεηώ-ηεηί οί ίΐιίδ ΟοηίΓ3θ( (35 ρεί' ρ3ΐ-3§τ3ρ]ι 8 οί Αιΐίείε 35 Ρευεοί) 
ί)ΐ3ί ννϋΐ 5εεοπιε είίεείίνε 3ί 1ε35ί οηβ (1) ιηοηίΐι 5είθΓε ί5ε ίοΓεδεεη, 
35 ρει- ρ3Γ3^Γ3ρ1ι 5 οί Αιΐίοίε 8 Ηεπϊοί, εΐαΐβ οί 5ΐ3Γίίηβ ίΗε 
ιηοείειηίζαΐίοη 3η4 τεραίΓ \νοΗ<5 Γογ 3 υ5ιη3πηε 1 5γ ίΗε 0οηίΐ3είοι·. 

5. ΤΗε Τοί 3 ΐ Β 35 ΪΟ €οηίΓ3οί Ριίοε οί (Ηίδ ΟοηΙΐΈεί 35 ρεί’ ρβιαβίβρΗ 2 ο5ονε, 8οεδ 
εδρεείυΐίν ηοί ίηοΐυϋε ίΗε ριϊεοδ ίοτ ίΗε ίοΐίοννίη^ ίίειηδ, ννΙιίοΗ αιε ηοί ίο 5ε 4εΙίνειε<3 
5γ ΐΙιε ΟοπίΓαοΙΟΓ οποΙογ ίΗίδ Οοηίιαεί: 

αΐΐ ΟονεπιπιεηΙ ΡυπιίδΗείΙ Ερυίρνηεηί, Οονειτιιηεηί ΡιπτιίδΗεά 
1ηίοπτΐ3ίίοη 3η4 5 εΐ'νίοβ 5 3$ ρεν Αιΐίείε 21 3η3 Αηηεχεδ Ο 3η8 Ο! οί ίΗίδ 
(ΖοηίΓΕεί, 

Π 3 ν 3 ΐ δΗίρδ (ίηοΐυάίηβ 53ίείγ νεδδεί), 3ίΓ0ΐ3ίΪ5, Ηεΐίοορίει-δ 3η8 ί3Γ§εί5 
ννΗίεΗ ιτιαγ 5ε ηεοε 553 Γγ ίθΓ ίΗε εχεευίίοη οί ί5ε ΗΑΤδ 3 γκ1 3ΑΤδ ί1ΐ3ί 
τεςυίΐ'ε δυείι 3ν3ίΐ35ϊ1ίίγ 35 ρει - Αιΐίείε 14 Ηεΐ'εοί, 

ίοι-ρεάοεδ / ηιίδδίΐεδ, ηιίδδίΐε 5ίιηυΐ3ΐθ!-5, ευεΠ ννίΐΗ 35δοεί3ίε<3 εοηδυπίΕΗΙεδ 
ίθΓ ί5ε εχεοιιΐίοη οίίΐιε 3θοερί3πεε ίεδίδ &η(1 Ιπ3ΐ5 35 ρεν Αιΐίοίε 14 Ηετεοί, 

Γιεί, 1υ5πο3ηίδ 3η4 311 οίΗει- εοπ$υ!Τΐ351θ5 (ίηε1υ(1ίη§ £35εδ) ηεεοΐεά ίθΓ ίΗε 
εχεευίίοη οί 5 είίίη§ ίο χνοΛ, ίοδίδ αη<1 ίπ3ΐδ 35 ρετ Αιΐίείο 14 ΗεΓεοί, 

- ΗΝ οΓενν ηεεάεά ίοΓ ί5ε 3ε3 Αεεερίυηεε Τπβίδ οί ίΗε 5υ5τη3ηηε5, 
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3(1<3ίίίοη2ΐ Γ£ρ&ίΐ' \νοΓΐ<5 ίΗεηίίίιεά ίο 6ε ηεεΗεά <3ιιπη§ ίΗε εχεειιίίοη οί ίΗε 
τεραίΓ \νοΓΐί8 Γογ διιΗηΐ 2 ηηε 1 (ί.ε. ίη 2<3(ϋίίοη ίο ΙΗε οηεδ ΗεδοηΗείΙ ίη 
ΑρρεηΗίχ 2 οί Αηηεχ Α 3ηΗ ίη Αηηεχ Τ οί ίΗίδ <δοηίΓ3εί), 

ΓΠ3ίεπ3ΐ ίίΐεηΐίίίείΐ ίο 1)6 ηεεΗεΗ <1υπη§ (Ηε εχεουίιοη οί (Ηε τερβίΓ ινοΛδ 
ίοΓ δυΗηιαπηε 1 (ί.ε. ίη 3Η<Η(ίοη ίο (Ηε ο η 65 ΗεδειϊΗεά ίη Αρρεικίίχ 2 οί 
Αηηεχ Α οίίΗίδ (7οηΐΓ3θΙ), 

ηεο6553ΐ'γ ννοιΉδ (ογ (Ηε ρι-εραΓαίίοη οί 5υΗιτΐ2πηε 1 ίη οκίετ ίο εηίεΓ ίη (Ηε 
δΠίρ Ιίίί αί (Ηε ΟοηΐΓ3οίθΓ'δ γαιχΐ ίθΓ ίΗε 5 ί 3 Γί οί ΓηοΗεηιίζαίίοη 3η<3 τεραίΓ 
\νοιΤδ Ηγ ίΗε (δοπίΓηοΐΟΓ, 

31! οοδί τεΐαίεοί ίο α ροδδίΗΙε ρΓθ)εεί ίιηηηοε. 

ίΐοουδίίο ιηεαδυΓβιηεηίδ ίεδίδ 3ί δεβ 35 ρεΓ ΤβδΗ ΟΓουρ 0190 οί Αρρεηάίοεδ 
1 3 ιχ 3 3 οί Αηηεχ Α οί ίΗίδ ΟοηίΓδεΙ. 

ΤΗε αΗονε ίίεηΐδ ίί 50 α^νεείΙ ίο Ηε ρΓονίάείΙ Ηγ (Ηε ΡυΓε 1 ΐ 356 Γ 5 Η 3 ΙΙ Ηε ριονίΠεΗ 
ίίεε οίοΐιηπ^ε, οίΗεηνίδε ΓεΙαίεΠ εοδί δΙηιΙΙ Ηε Ηοπιε Ηγ ίΗε ΡιίΓοΗαδεΓ. 

ή. ΤΗε δυρρίίεδ ηικί δεινίοεδ ίο Ηε ϋεΐίνειεά / ΓεηΗειεΗ ίοΐ' (Ηε ρποεδ 38 ρετ (Ηίδ 
Αιΐίείε 5 3 Γ 6 ίΓεε Γγοιπ αηγ εηαιηιΗι-ηηεε, ΠεΗί, δείζιίΓε, 3ίΙαοΗηιεηΙ, ιηοιΤ£3§ε, ίηεε 
ίΐΌΐκ 3 ΐιγ Ιε^α! <3είεοΙ 3ηϋ ίΗίΐ(3-ρ3ΐ1γ οΐ3ίηΐδ, εχοερί 35 οίΗει-ινίδε ιηεηίίοηεά ίη ίΗίδ 
ΟοηίΓαεί. 

7. ΤΗε Τοίηΐ Ββδίε ΟοηΐΓ3εί Ρποε 35 ρεΓ ρ3Γ3£Γ3ρΗ 2 Ηειτεοί Ηοεδ ηοί ίπείικίε 
ίΗε Γείεηίίοη ίεε ννΐιίοΐι ρΓεδεηίΙγ 3ΐηοιιηίδ ίο 6,144% 3ηΗ 5 Η 2 ΙΙ Ηε 3θΜε<3 ίο 311 
ίηνοίεεδ ίο Ηε ίδδυεΗ ίο ίΗε ΡυΓθΗ32ει\ ΡυιΐΗεπηοιε ίΗε ρ3γηιεηί8 ίο Ηε ηΐ3άε Ηγ ίΗε 
Ριιγο1ι256γ 5 Ι 13 ΙΙ ηοί Ηε δΐι^εοί ίο αηγ ίηεοιηε (3χ \νίίΗΗο1Ηίη^$ Άηά 65ρεοί3ΐ1γ ίΗο$ε 
ρΓονίΗεΗ ίθΓ ίη 3ΐ1ίε1ε 55 Πα\ν 2238/1994 35 ευιτεηίΐγ ίη ίοΓοε. 

8. δ 3 νε ίθΓ 3 $ ρηονίίΐεά ίη ίΗε αΗονε ρηΓα^ρΙι 7 οί ίΗίδ ΑιΤίεΙε 5, (Ηε ΟοηίΓ3θίθΓ 
5ΐΐ3ΐ1 ρ3γ 3ηγ 3η ά 311 ρηεδεηί 3η<1 Ηιίιιΐ'ε Οχεδ, ίεεδ, όυεδ, Ηηίίεδ είε. Ιενίεά ίη ΟΓεεεε 
οη ίΗε Η 3 δίδ οί, ογ ίη εοηηεείίοη \νίίΗ, ίΗε ρΓεδεηί ΟοηίΓΗοί. 


9. 


Εχοεβδ Μδίεπαΐδ Ρποε 




3940 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


9.1 Ιη &<Ήιΐι'οη ίο ίΗε Τοί3.1 Ββδϊο ΟοηίΓοεί Ρπεε 5ίίριιΐ3ίε<1 ίη ρ3Γ3βΤ3ρΗ 2 οί 
ίΗίδ Αιΐίοίε 3η3 4υε ίο ίΗε ν3Π3ίίοη οί ίΗε οΗ)εεί οί ΙΗε ΟοηίΓ3εί Ηγ ννπγ οί 
Γερΐ30βπιεηί οί ίΗε νηο<1εΓηίζ3(ίοη 3ηά Γερ3ΐΓ ννοΗίδ ίθΓ οίΗετ Ιλνο ΗΝ 
3 υΗιτΐ 3 πηε 3 οΐ335 209 \νίίΗ ίΗε ν/οΛδ Ιογ ίΗε εοηδίηιείίοη οί δυΗπιηηηεδ 2 3η4 
3, ίΗε ΡυΓθΗ35εΓ 5 Ι 13 ΙΙ ραγ ίο ίΗε ΟοηίΓ3είθΓ ίΗε αιτιοαηί οί Ειιγο οηβ ΗιιηάΓε4 
κενεηίεεη ιηίΐΐίοη (117.000.000) ίη 3οεοι·(ΐ3ηοε ννίίΗ Αιΐίείε 6 ΗεΓεοί 3ΐκ1 ίη 
οχοΗηη^ε ίΗε (ΤοηίιαοίΟΓ δΠαΙΙ ίηηδίετ υροη Εϋ(ΓΑ ίο ίΗε Ρυΐ'οΗίΐδει- ίΗε ίίίΐε οί 
οννηεΓδΙιίρ ίη (Ηε ηΐ3ίεπ3ΐ5 8εί οαί ίη Αηηεχ Ε, \νΗίεΗ ννεΓε ρΓ0<1υεε(1 3ικ1/ογ 
ρΓοεαι-εό ρποΓ ίο ΕϋΟΑ ίθΓ ίΗε οίΠεΓ ί\νο ΗΝ δυΗιηαηηεδ εΐ3$3 209 ηικί Ηανε 
Ηεοοηιε ίίϋε 4υε ίο ίΗε ναπαίίοη οίίΗε οΗ]εεί οί ίΗε ΟοηίΓβεί. ΤΗε3ε πΐ3ίεπαΐ3 
αιε υηυδεϋ εχεερί ίθΓ ίε$ίίη§. 

9.2. Το ίΗίδ είίεεί ίΗε (ΤοηίΓαείΟΓ ννίΐΐ ίδδΐιε ίΗε τεδρεείίνε 33)ε ίηνοίεε 
ννΐιίοΐι δΙιαΙΙ Ηε ροίά ίη Γίνε ίηδίηΙΠηεηίδ 35 ρεί' ρ3Γ3§Γ3ρΗδ 2.2.1, 2.2.2.3.1, 
2.2.2.4.1, 2.2.2.5.1 αηά 2.2.2.6.1 Γεδρεείίνεΐγ οί Αιΐίείε 6 ΗεΓεοί. Ιί ίδ 
εχρίίείίίγ εοηίΐιτπεεί ίΗαί ίΗε (ΙεΙίνει-γ οί ίΗε ηΐ3ίεπ3ΐ$ οί Αηηεχ Ε ίβΐΐδ υηοΐεκ 
ίΗε δεορε οί ίΗε νΑΤ εχεηιρίίοη ρΐΌνίίΙεεΙ ίη αιΐίείε 27 ραι\ 1 (3) οί Εη\ν 
2859/2000. 

9.3. ΤΗε Γΐεΐίνειγ οί ίΗε ιηδίειίαΐδ οί Αηηεχ Ε 3 Η 3 ΙΙ Ηε ιτΐ3<3ε ίο ίΗε 
ΡυΓεΗδδεΓ 31 ίΗε εοικϋίίοη ίΗεγ 5ΐ3η(1 35 οί ΕϋΟΑ. Νο \ν3ΐτ3ηίγ ογ §υαΓ3ηίεε 
\νΗ 3 ί 5 οενει- 5 Η 3 ΙΙ Ηε ρΐΌνίίΙεά Ηγ ίΗε <ΖοηίΓ3θίθΓ, 33νε ίοι* 3ηγ δΐιρρίίείδ 
νν 3 ΐΤ 3 ηίγ ν/ΗίεΗ ίδ δίιΐΐ είίεειίνε ίο ίΗε εχίεηί ροδδίΗΙε. ΤΗε (ΟοηίΓβείΟΓ ξΙιηΙΙ 
ίηίίίηίε 3 ηϋ ριοευΓε ίΗε άεΐίνεΐ'γ ίο ίΗε ΡυΓεΙΐ3$εΓ οί ίΗε 33ίά ιτΐ3ΐεπ3ΐ3 3ί ίΗε 
ρΓεηηίδεδ οί ίΗε ΟοηΐΓ3είθΓ 5ί3Γίίη£ ίΗΐ'εε (3) ιτιοηίΗ3 Ργοιή ΕΟΟΑ, ιιηίεδδ 
οίΗεηνίδε ίηδίΓυείεεΙ ίη ννπίίηβ Ηγ ίΗε ΡυΓοΗΒδεί' ίη 03$ε ίΗε ΙαίίεΓ \νίδ1ιε3 3 
ΙηίεΓ ΗεΙίνεΓγ. 1η (Ηε ιτιεΒπίϊιηε ΗεΙ\νεεη ίΗε ΐΓ3ηδίεΓ οί ίίίΐε οί ο\νηεΓδΗίρ 3π(1 
ρΗγδίεΒΐ (Ιεΐίνει-γ οί ίΗε ιηηίεπβίδ οί Αηηεχ Ε ίο ίΗε ΡυΓθΗ358Γ ίΗε τείεηίίοη 
(Ιοίοχι) οί ίΗε 53ί(1 ιτΐ3ίεπ3ΐ 3 Η 3 Ι! Ηε ΗεΙΗ ίη ίΗε ηβιηε, οη Ηεΐιβίί &ηά 3ΐ ίΗε 5θ1ε 
πδ1< οί ίΗε Ρυι-εΗ33εΓ Ηγ 3ηγ ρεί'δοη ογ εηίίΐγ Ηείη§ ίη τείεηίίοη ίΗετεοί. 
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ΑΚΤΚΧΕ 6 

ΤΕΚΜ5 ΑΝϋ ΜΕΤΗΟϋ ΟΕ ΡΑΥΜΕΝΤ 

1. ΡαγηηεηΙ οί ίΗε ΤοΙ&1 Β3δίο ϋοηίΓ30ί Ρηεε 35 ρεΓ ΑιΗίεΙε 5 ρ3Γ3£Γ3ρΗ 2 ρΐιΐδ 
ίΗε Εχοεδδ Μαίεπαΐδ Ρτίοε 35 ρεΓ ΑιΙίεΙε 5 ρ3Γ3§Γ3ρΗ 9 Εγ ίΗε Ρηι-οΗ35εΓ ίο ίΗε 
ΟοηίΓαοίΟΓ Γογ ίΗε ίϊιηε ρεποιίδ Εείατε 3ΐκ1 3ήεΓ ίΗε ΕΡΕΑ ίδ άείβίΐείΐ ΗεΓ6ίη3ίίει\ 

2. ΡΑΥΜΕΝΤ δΟΚΕΡυΐΕ 

2.1 Ρανιηεηίδ ριϊογ ίο ίΗε ΕΡΟΑ 

2.1.1 Α^αίιΐδί ίΗε Τοίαΐ Βαδϊο ΟοηίΓ3θί Ρποε ρ3γαΗ1ε ιιηάβΓ 3ΐ1ίε1ε 5.2 ΗειτεοΓ, 
ίΗε Ριιγο 1 ι 356 γ 1ΐ35 είίεοΙεΗ υηίίΐ ίΗε ΕΡΟΑ ρ3γιτιεηΐ5 αιηοιιηίίη£ ίο: 

ΕυΡΟ 637.800.000 

(ϊη ννοιχΙδ: ($ϊχ ΗυηώεΗ ίΐιίιΐγ 5ενεη ιηϊΙΙίοη εί§Ηί 

ΗυικΕεΠ ίΗοιίδαηΗ - :: ίΗε Ριε-ΕΒΟΑ 
Ραγιηεηίδ”) 

2.1.2 ΤΗε Ραιΐίεδ εχρίίείΐΐγ αιρεο ΐΗαί ραγιηβηίδ οία ίοί3ΐ 3ΐηουηί οί ΕΕΊΙΟ 
254.700.000 (ί\νο ΙιυηΟΐ'βιΙ αηΟ ΓιΓίγ ίουτ ιηίΐϋοη δενεη ΙιυπΟτεΟ ΐΗουδ3η<3) 
ννΗίεΙι ννΌΐε οπβίηηΐΐγ είίεοΐεΕ Ηγ ίΐιε ΡιπχΗαδει- ϊη 3οεοΓ<ΐ3ηοε ννίίΗ ίΗε ίεητιδ 
οί ίΗίδ ΟοηίΓαεί δΗηΙΙ Εε 3ΐ1οο3ίεΠ ίο ίΐτ,ε ρβγτηεηί οΕ1ί§3ίίοη$ οί ίΗε Ρυι-εΗαδει- 
υηΟεί' ίΗε ΟοηΐΓ3θί 012Β/00 εηίεΓεΟ ίηίο Ηεί\νεεη ίΗε ΡυΓε1ΐ35εΓ 3Π(1 ίΗε 
ΟοηΙπιοΐΟΓ 3Π(1 ίοΐ' ίΗε ρυφοδε οί ΐιτενοοβΗΙε 5εί-οίί 3η<5 (ϋ$οΗ3Γ£6 οί δΐιεΗ 
ρβγτηεηί οΕ1ί£3ίίοηδ οί εςυβί αηιουηί οί ίΗε ΡυΓθ1ΐ35βΓ \νΗίοΗ 1ΐ3(1 Ηεεοιηε Ηιιε 
ρποΓ ίο ΕΡΕΑ. Το ίΗίδ είίεοί ίΗε ΟοηίΓ3είθΓ ννιΐ! ίδδυε ίΗε α-ε<3ίί ηοίεδ 3ΐκ1 
ϊηνοίεεδ ιεςυπεΗ ίη οη3εΐ' ίο τείΐεοί ίΗε 3Εονε 3ΐΎ3η§6ΐηεηΙ. δ3Ϊ(1 οΓεΗίί ηοίεδ 
3η4 ϊηνοίεεδ \νίΙ1 Ηε ιεοο^ηίζεΗ ίοΓ ί3χ 3η4 3θεοιιηίίη§ ρυεροδεδ ν/ίίΗίη (Ηε 
ΟοηίΓ3θίθΓ - δ αεοοϋηίΐη^ γβ3Γ εη<ϋη£ οη 30.09.2010. 

2.1.3 ΤΗε Ρ3Πϊεδ εχρίϊοΐΐΐγ $ί3ίε 3ηά Γεεο§ηίδε ίΗαί ίΗε ρΓε-ΕΡΟΑ ρ3γιηεηίδ, 
30ΐα3ΐ1γ ηΐ3(1ε υηΗεΐ’ ίΗίδ ΟοηίΓ3θί, Η&νε Εεεη είίεείεΗ ίοΓ ν3ΐί(1 3ηά §οο<3 
Γβ 3 δοη 3 ηά ΐη 3 οοοπΐ 3 ηοε ννίίΗ ίΗε ρίονίδίοηδ οί ίΗίδ ΟοηίΓ3θί 35 ϊη ίοΓεε 3ί ίΗε 
ίίιτιε οί ε 3 θΗ δυεΗ ρ3γιηεηΐ. ΤΗε ρΓε-ΕΡΟΑ ρ3γπΐ€ηί5 τετηδίη ίη 3.11 τεδρεοίδ 
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ίιτενοο3β1γ 5ΐηάίη§ 3η<3 ν&Ιίά 35 ητΐ3<1ε ίθΓ ίΗε ριίφοεεδ οί ίΚίδ ΟοηίΓβεί 3η4 ίη 
(ϋ$ο!ΐ2Γ§ε οί Λε ο51ί§3ΐίοη3 οί ίΗε ΡυΓοΗαδεΓ αηάεΓ αιΐίοίε 5.2. 

2.2. Ρανηιεηίδ υροπ 3ηά αήετ ίΐιε ΕΡΟΑ : 

Τ5ε Γειη 3 ΐηίηί> βαίαηοε οί ίΐιε Τοίβΐ Β35ΐε (ΕοηίΓαεΙ ρπεε ρ1υ3 ίΗε Εχεε53 
Μίΐίεπϋΐδ Ρπεε ρβναΗΙε υηάεΓ Αιΐϊείε 5 ρ2Γ3£ρ·αρΗ 9 δΠεΙΙ 5ε ρακί 33 
ίοΠιηνδ: 

2.2.1 Ρανιπεηί ιιροη ΕΡΟΑ 
ΤΙιε 2 ΐτιουηί οί: 

Ευκο 97.000.000,00 

(ίη \νοπΐ5: ηίπείγ δενεη ιηίΙΙΐοη) 

δΐιαίΐ 5ε ρακ! υροπ (Ιιε ΕϋΟΑ ίθΓ ίΐιε Εχεεδδ Μ3ίεπ3ΐδ Ρπεε 35 ρεκ Αι ίϊείε 
5 ρ3Γ3^ΐ3ρ1ι 9 οί Ιΐιϊδ ΟοηίπιεΙ ((Ιιε 'ΈϋΕΑ ρ3γιηεηί“)· 

2.2.2 Ρ 3 νιηεηίδ αίίει· (Πε ΕΡΓΑ (ίΙιε "ροδί-ΕΡΟΑ Ρπνιπεπίδ") 

2.2.2.1 ΕυΡΟ 50.000.000,00 
(ίη ν/οιχίδ: Γιίίγ ηιΐΐΐίοη) 

5ΐΐ3ΐ1 5ε ρ3ΐο! οη 15 3ερίειη5ει- 2010. 

2.2.2.2 ΕυΡΟ 50.000.000,00 
(ίη \νοπ!δ: Γιίίγ ηιίΙΙϊοη) 

δΐιαίΐ 5ε ρ3ΐ<3 οη 15 Νονειη5εΓ 2010. 

2.2.2.3 ΕϋΡΟ 32.250.000,00 

(ίη ννοπίδ: ίΗΪΓίγ ί\νο ιτιίΐΐίοη ί\νο ΗυηάΓεά Γιίίγ ί5ουδ3η<1) βηό 
2.2.2.3.1 ΕΕΙΡΟ 5.000.000,00 


(ίη \νοιχΐ5; Γίνε ιπίΠίοη) 
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ίθΓ ίΗβ Εχ0655 Μ3Ϊ6Π315 ΡΠ 06 3.5 ρ6Γ ΑΐΤΐοΙεδ 5 ρ3Γ3§Γ3ρΕ 9 οί ίΗΪ5 
ΟθΠΐΓ3θ{ 

5 Ηη 11 1?6 ραίΟ οη 15 ΡεΕηιαΓγ 2011. 

2.2.2.4 ΕυΚΟ 32.250.000,00 

(ίη χνοπίδ: Ιΐιίιΐν Ιννο ηιίΙΙίοη Ιννο ΗυηιΕβΟ Γιίίν ίΕουδαηΟ) 3η0 

2.2.2.4.1 ΕυΚΟ 5.000.000,00 
(ίη χνοιχίδ: ίίνε ιηίΐΐίοπ) 

ίθΓ ί1ΐ6 Εχ 0655 Μαίεπαΐδ Ρπ 06 35 ρ6Γ Αίΐίοίε 5 ρ3Γ3£Γ3ρΕ 9 οί (Ηίδ 

Οοη(Γ3θί 

δΗαΙΙ Εε ραι'Ο οη 15 Μαγ 2011. 

2.2.2.5 Ευΐ20 32.250.000,00 

(ίη \νοιχ!$: Ιΐιίτίγ Ιννο ιπίΠίοη Ιννο ΙιυηιΈ'εοΙ ίίίΐγ (ΗουδαηΟ) αηΟ 

2.2.2.5.1 Ε11ΚΟ 5.000.000,00 
(ίη ννοιΌδ: Γίνε ιπίΠίοη) 

ίθΓ (Εε Εχθ655 Μ3ίεπαΐ5 Ρπεε 35 ρβΓ Αιΐίοίε ραΓ3£Γ3ρΕ 9 οί ΐΗίδ 
0οηΐΓ3εί 

5ΐΐ3ΐΙ Εε ρ3ΐ0 οη 15 Αυ^ιΐδί 2011. 

2.2.2.6 ΕυΚΟ 32.250.000,00 

(ίη ν/οιΌδ: (Είιΐγ ί\νο ιπίΠίοη 1\νο ΕυηΟι-εΟ Γιίΐγ ίΗουδαηΟ) βηά 

2.2.2.6.1 ΕυΚΟ 5.000.000,00 

(ίη \νοιχ3$: ίϊνε Γηίΐΐίοη) 

Ρογ ίΗε Εχο 655 Μαίεηβίδ Ρτίοε 35 ρεΓ Αιΐίείε 5 ρ3Γ3§Γ3ρΕ 9 οί ίΐιϊδ 
ΟοηίΓαοί 
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5 Η3.11 Βε ρ&ίΒ οη 15 ΝονειτιΒεΓ 2011. 

2.2.2.7 ΕυΚΟ 32.250.000,00 

(ιη \νοΓ03: ϊΗίιΤγ ί\νο ΓηίΠϊοη ί\νο ΚαπΟτεά Γιήγ ίΗοιΐ53ηϋ) 

$11311 Βε ρηίΒ οη 15 ΡεΒηιαΓγ 2012. 

2.2.2.8 ΕΙΙΚΟ 32.250.000,00 

(ίη ννοτΟβ: ΙΒίιΙγ ΐ\νο ιηίΐϋοη Ιννο Ιιυπιΐιεοί ίίίίγ ΐΒοα$αη<3) 

5 Ι 13 ΙΙ Βε ρ3ΐί1 οη 15 Μ3γ 2012. 

2.2.2.9 ευκο 32.250.000,00 

(ίη \νοπί5: ΙΒίιΙγ ίννο ιηίΐϋοη Ιννο ΒυηοΕεί} ΓιΛγ ΐΒου$ϊΐηο1) 

$Β3ΐ1 Ββ ρ3ΐ(3 οη 15 Αυ^υδΙ 2012. 

2.2.2.10 ευκ.ο 32.250.000,00 

(ίη ννοιχίδ: ίΒίιΙγ Ιννο ιτπΐϋοη Ιννο ΒαηΟι οιΙ Γίϊίν 0ιου$αηο3) 

$1ια!Ι Βε ρ3ί0 οη 15 ΝονειτιΒεν 2012. 

2.2.2.11 ευκο 35.500.000,00 

(ίη ννονά$: ίΒίιΙγ ίίνε νηίΐΐίοη Ονε ΒυηΟιεΒ ίΒου$3η(1) 

$1ΐ3ΐ1 Βε ρ3Ϊ<3 οη 15 ΡεΒπιβΓγ 2013. 

2.2.2.12 ΕυΚ.0 35.500.000,00 

(ίη \νοΓί1$: ΙΒίιΙγ Γίνε ιηίΐΐίοη Γίνε ΒυικίΓεΒ ίΙιοηδΗηΟ) 

$1ΐ3ΐ1 Βε ρ3ίά οη 15 Μαγ 2013. 

2.2.2.13 ΕυΚ.0 35.500.000,00 

(ίη ν/0Γά$: ίΒίιΙγ ίϊνε Γηίΐΐϊοη Γίνε ΒιιηάΓβό ίΗοη$3η(Ι) 


δΒδΙΙ Βε ρ3Ϊά οη 15 Αυ§υ$ί 2013. 
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2.2.2.14 ΕΌΚΟ 35.500.000,00 

(ϊη \νοπ1$: ΐΗΪΓΐγ Γίνε ιηίΐϋοη Γίνε Ηυικίτεό (Ηοαε&ηά) 

5^3111)6 ρ&ί<3 οη 15 Νον6ΐτιΐ)6Γ 2013. 

2.2.2.15 Ευκ.0 37.500.000,00 

(ίη ννοιτίδ: ΐΕίιΐγ εενεη ιηίΐΐίοη Γίνε ΙηιηοΙί'εϋ ίΐιοιιεαηά) 
εΗαΙΙ 1)6 ρ3ΐ<1 οη 1 5 ΡεΕπιηι-γ 2014. 

2.2.2.16 ΕΙίΚΟ 37.500.000,00 

(ίη ννΟΓάε: ΐΗπΙγ δενεη ιηίΙΙϊοη Γίνε ΗυΐκΙΐΌίί ί1ιου53Π(1) 
δΐιαίΐ 0ε ρ3ΐ4 οη 15 Μ3γ 2014. 

2.2.2.17 ΕυΚ.0 37.500.000,00 

(ϊη ννοιοΐδ: Ιΐιίιΐγ δενεη ιηϋϋοη Γίνε ΕιιηιΙιεεΙ ΐΕου$αη0) 

5 Ι 13 ΙΙ Εε ρ3Ϊ6 οη 15 Αυί>ιΐ5ΐ 2014. 

2.2.2.18 ΕυΚΟ 37.500.000,00 

(ίη ννοπ3$: ΐΗΐΓΐγ δενεη ιηίΙΙίοη Ονε 1ιοπ6γ6(.1 ΐΕοιΐ53η(1) 
δ1ΐ3ΐ1 Εε ρ3ί0 οη 15 ΝονβιηΕεΓ 2014. 

2.2.2.19 ΕυΚ.0 37.500.000,00 

(ίη \νοπ3δ: ΐΕίιΙγ δενεη ιτιϋΐίοη Γίνε ΙιυηάΓεΟ ΐΗουδ3η<3) 

5ΐΐ3.11 Εε ρ3ΐ<3 οη 15 ΡεΕη^Γγ 2015. 

2 .2.2.20 ΕυΚΟ 37.500.000,00 

(ίη \νοπ}δ: ίΕίιΙγ δενεη ππΐΐίοη Γίνε Ιιυη^Γεό ΐΗου33η<3) 

δΕπΙ! Εε ρ3ΐά οη 15 Μ3γ 2015. 
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2.2.2.21 ΕυΚΟ 37.500.000,00 
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(ϊη \νοΓάδ: ΐΗΪΓΐγ δενεη γπϊΙΙϊοπ Γίνε ΕιιηάΓβά ίΗουδβηά) 
5ΐΐ3ΐ1 6ε ρ3ΐά οη 15 Αυ§υδί 2015 

2.2.2.22 ΕυΚΟ 37.500.000,00 

(ίη \νοΓάδ: ίΐιϊτΐγ δβνεη ιηίΐΐίοη Γίνε ΙιυηάΓεά Ιΐιουδαηά) 
δΐιαίΐ Οερδίά οη 15 ΝονειτώεΓ 2015 

2.2.2.23 ΕυΚΟ 25.000.000.00 

(ϊη ννοΐ'άδ: ΙννεηΙγ Γίνε ιτιϋΐίοη ) 

δΐιβίΐ 6ε ρ3ΐά οη 15 Ρε6ιτΐ3Γγ 2016. 

2.2.2.24 ΕυΚΟ 25.000.000,00 

(ίη ν/οιάδ: Ιν/εηίγ Γίνε ιηίΐΐίοη ) 

δΐιαίΐ 6ε ραίά οη 15 Μαγ 2016. 

2.2.2.25 ΕϋΚ.0 25.000.000.00 

(ίη \νοΐ'άδ: Ρνεηίγ Γίνε πί ί Π ί ο η ) 

5 Ιί 3.11 6ε ρ3ίά οη 15 Αυ§05ΐ 2016 

2.2.2.26 ΕυΚΟ 25.000.000,00 

(ίη ν/ΟΓάδ: Ενεηίγ Γίνε ηιίΐΐίοη) 

56&11 6ε ρδίά οη 15 ΝονεηιβεΓ 2016 

2.2.2.27 ΕΌΚΟ 12.500.000,00 

(ίη ννοΐ'άδ: ί\νε1νε ιιηίΐΐϊοη Γίνε Ιιυηάνεά ΐ]·ιοιΐδ3ηά) 

51ίε11 6ε ρ3ίά οη 15 Ρε6ηΐ3Γγ 2017. 

2.2.2.28 ΕΌΚΟ 12.500.000,00 

(ίη ν/ΟΓάδ: ίν/εΐνε Γηΐΐΐίοη Γίνε ΕηηάΓεά ί1ιοιΐδ3ηά ) 
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δΗ&ΙΙ 5ε ρ3Ϊά οη 15 Μπγ 2017. 

2.2.2.29 Ε11ΪΙΟ 12.500.000,00 

(ίη ν/οπίδ: ίννεΐνε Γηϋΐίοη Γίνε ΗυηοίΓεΟ ίΗουδβηά ) 

5 ΐΐ3ί1 5ε ρ3ΐ5 οη 15 Αυ§ιι$1 2017. 

2.2.2.30 ΕυΚΟ 12.500.000,00 

(ίη \νοιχ!δ: ίννεΐνε ιηϊΐΐίοη Γίνε ΗυηϋπχΙ ίΐΊουδαηΟ ) 
δΐιαίΐ 5ε ρ&ϊεΐ οη 15 ΝονεηιΟεΓ 2017. 

2.2.2.31 ΕυΐΙΟ 12.500.000,00 

(ίη ννοιΌδ: Γνεΐνε ιηϋΐίοη Γίνε 1ιυηί!ΐ'ε5 ΐΗοιίδαηΟ ) 

5 ΐΐ3Π 5ε ρ3ΐ(1 οη 15 Ρε5ηΐ3ΐ·γ 201 8. 

2.2.2.32 ΕυΡ.0 12.500.000,00 

(ίη \νοκΐ3: ί\νε!νε ιτπΙΙίοη Γίνε Ιιυηώ'εοί Ιΐιουδοηίΐ) 
δΐιαίΐ 5ε ρ3ί<3 οη 15 Μαγ 2018. 

2.2.2.33 ΕυΚΟ 12.500.000,00 

(ίη λνοκίδ: ίννεΐνε ηιιΐΐίοη ίϊνε 5υηώ·ε5 ΐΐιουδβηοΐ) 
δΗ&Π 5ε ρ3Ϊά οη 15 Αυ§υδί 2018. 

2.2.2.34 ΕυΚΟ 12.500.000,00 

(ίη ννοτίΐδ: ίλνεΐνε ιηίΐΐίοη Γίνε Ηυηώ'εά ΐ5ου53ΐκ1) 
δΗδΙΙ 5ε ρ3ΐ(ί οη 15 ΝονειηΡεν 2018. 

3. ίί ίδ εχρτεδδΐγ 3§Γεε5 ί53ί 3.11 ροδί ΕΟΟΑ ρ3γπιοηί3 δ53ΐ1 5ε βΓΓεεΙεί! 3ί ίΐιε 
όαΐεδ Γηεηίίοηείΐ ίη ΐ5ε &5ονε ρ3Γ3§Γ3ρΚδ 2.2.2.1 - 2.2.2.34 \ν5ίε5 εοηδίίίυίε 4υε 
ρβγτηεηί (33ίεδ ίη ί5ε πιε3ηίη§ οΓ δτίίοίε 341 οί ΟΓεεΚ Οίνίΐ ΟοΟε. Τ5ίι4γ (30) <ΐ3γ3 ίη 
3 <1ν3ηοε οΓ ε3θ5 ρ 3 γιηεηί 03ίε ιηεηίίοηεά ίη ί5ε ρ3Γ3§Γ3ρ5δ 2.2.2.1 - 2.2.2.34 ί5β 
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ΟοηΐΓ 2 θίθΓ $1ι&11 ΗοηΒ ονβΓ ίο ίΗβ ΡογοΗ&^ογ &11 ηεεεδδΗΓγ Βοουπιεηίδ ίοΓεδεβη Γογ ίΒε 
ρ&γτηεηί. Ρογτηεηίδ δΒαΙΙ Βε οοηδίίΙεΓοά 35 ρεΓίοιτηεοΙ οη ίΒε <ΐ3ίε \νΒεη ίΒε οιτιοοηίδ 
3 Γ 6 Γεοείνεϋ ίη Γυΐΐ 3ηε1 οπΓε$ίπείει1 3ί ίΒε τεΐεναηί ΒαηΒ 3εεουηί ηιπηΒεΓδ. 

4. Αηγ ρποε αφυδίιτιεπί οη βεεουηί οί Γηο(1ίίϊθ3ίίοη5 3$ ρεΓ ΑιΤίοΙε 22 βΙτβΙΙ Βε 
ρ3ί(1 ίο ίΗε (ΤοηίΓ 3 θίθΓ ογ Βεόυείίοηδ ίο Βε ι-ηβάε Γγογπ ϋπίΒεΓ ρβγηιεηίδ ίη ίηνοιίΓ οΓ 
(Βε Ρυΐ'εΒ 3 δ 6 Γ (35 ίΒε οεδε ιη 3 γ Βε) ίη 3οεοΐ'ίΐ3ηοε ννίίΒ ίΐιε ίεποδ αηι! οοηϋΐίίοηχ ίη 3 
Γεδρεείίνε ΑΜΕΝΏΜΕΝΤ 35 ιηηίυαίΐγ αίμχεΒ υροη. 

5. ΤΒε ρβγιηεηΐδ οΓ ίΒε ρ3Γ3§Γ3ρΒδ 2.2.1 3η4 2.2.2.1- 2.2.2.34 δΒαΙΙ Βε ιηαίΐε ίο 
ίΒε ΟοηίΓαοίοΓ 3 § 3 Ϊηδί ρΐ'εδεηίβίίοη Βγ ίΒε ΟοηίΓβείΟΓ οί: 

- ΟοηίΓ3θίοΐ’’5 ρ3γιτιεηί ιεεείρί 

- Οπβίηίΐ Οοιηιηειχίαΐ ίηνοίεε ίδδυεΒ Βγ ίΒε ΟοηίΓαείΟΓ 

6. Ρογ ίΒε ρβγνηεηίδ 35 ρεί" 3Βονε ραΓββΓβρΒδ ΒενεοίίΒε ίο11ον/ίη& δΒβΗ 3ρρ1γ: 

6 1 Α11 ραγτηεηίδ ΒεηευηϋεΓ (ο Βε ιη3ί1ε ίο ίΒε ΟοηίΓοείΟΓ δΒιιΙΙ Βε ιη 3 ΐίε Βγ 

ίΗε Ρυιο1ΐ35εΓ (ο ίΒε Ογριιΐδ ΒβηΒ (Εεοίοιοδ ΑΙεχ3η0Γ3δ 1 70. ΑίΒεηδ) Ιο ίΒε 
αεεουηί ηο. ΙΒΑΝ ΟΡ 9007305010000000005470952 οί ίΒε ΟοηίπιείΟΓ ογ αηγ 
οίΗεΐ' βεοουηΐ \νίίΒ 3 Β 3 ηΒ ορεί'αίίη^ ίη Ειιτο-ζοηε 3ΐΌ3 οΐε&πη^ ίυηϋδ ίΒιου<*Β 
ίΒε ΤΑΚ.ΟΕΤ δγδίειη 35 α( ίππε ηοΐίίίε<1 30 03γδ ίη 3(1ν3ηοε ίη ννιίίίη© Βγ ίΒε 
ΟοηίΓ3είθΓ ίο ίΒε ΡυΓοΒαδεη 

6.2 Αηγ ρ 3 γηηεηΐ 5 ίη ίβνουΐ' οί ίΒε ΡυιοΒ3$εΓ δΒαΙΙ Βε ιτιβάβ Βγ ίΒε 

ΟοηίιχοίΟΓ ίο ίΒε Βοεουηί Μο. οί ίΒε ΡιηοΒαδΟΓ ννίίΒ ίΒε 

.ΒβηΒ. 

7. Ιη 03 δε 3 ηγ ραγτηεηί ίο ίΒε ΟοηίιχείΟΓ ρΓονίΟείΙ Γογ 3Βονε ίδ Βεΐ3γε(1 Βγ νηοΓβ 
ίΒ 3 η ίΒίιΤγ (30) ϋαγδ 3 ίίεΓ ίΒε Γεδρεοίίνε άυε ρ3γιηεηΙ (Ιαίε 3ηό δυεΒ δίίυπίιοη οαηηοί 
Βε ονεΓοοιηε ίη ςϋδουδδίοηδ ίο Βε Βείά Βεί\νεεη ίΒε Ρ3Γίίεδ, ίΒεη ίΒε ΟοηίοείΟΓ δΒηΙΙ 
Ββνβ ίΒε π§Βί ίο δΐΐδρεηά ίίδ εοηίΓ3θίηα! οΒ1ί§3ίίοηδ ίη τεδρεεί οί ΟοηΐΓ&οΙοΓ’δ 
30 ίίνίίίε$ ιιηάβτ ΙΒίδ ΟοηίΓαοί, αηίίΐ δυοΒ 83ίε, \νΒεη ίΒε ρ3γΓηεηί(δ) Β3νε Βεεη 
είίεοίίνεΐγ τεεείνεά Βγ ίΒε 0οηίΓ3είθΓ. ΤΒε ΟοηίΓ3θίθΓ δΒοΙΙ ίΒεη Βε εηίίίΐεοί ίο 3η 
εχίεηδίοη οί ίΒε (ΙεΙίνοΓγ ρεποφ) Βγ οηε (1) 03γ Γογ ε3θΒ ϋ3γ οί δηδρεηδίοη 






ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


3949 


ίο11ο\νίη§ ίΗε ϊΙίϊγϊυ (30) Οβγ5 ιτιεηΐίοηεοί 3Ηονε. Ιί ίΗε Οοπϊγηοϊογ 50 ΟεείΗεδ ίο εχίεηά 
ίΗε ΟεΙίνεΓγ <ΐ3.ίε(5) 3η<3 ηοίίίϊε$ ίη \νηίϊη§ ίΗε ΡυΓεΗ3$εΓ 35 δυεΗ ννίίΗίη ίΗίιΤγ (30) 
0&γ5 ίο1ίο\νϊη§ ίΗε τεδίβιΐ οί \νοΗ<, ίΗεη ίΗε ίϊτηβ 5θΗε<3υΙε5 5 Η 3 Π 6ε 3<4|'ιΐ5ίε<3 
3οεοΓ(1ίη@1γ. 

8. ίη 035 ε 3ηγ ραγιηεηΐ ίο ίΗε (ΤοηίΓηείοΓ ρΐ’ονίΗεό ίοτ αΗονε ί$ Οείαγεϋ Ηγ ιηυιε 
Ιΐΐ 3 η (30) ϋαγδ ηίίει· ίΗε Γεδρεοίίνε <3υε ρβγιτιεηί Ηαίε, ίΗε (Τοηίΐ'αοίΟΓ δΗαΙΙ Ηε εηίίίΐεϋ 
ίο Γοοείνε ίΗε Ουε αιηουηί ννίίΗ ΟείΠυΙΙ ίηίεΓε$ί ννΙιϊοΗ χΐιαΐ! Ηε επίειιΠηίείΙ ννΐίΗ ίΗε 
3ρρ1ϊθ3Η1ε δίαίυίοΐ'γ Γ3ίε οί (ΙεϊΗιιίί ίηίεΓεδί 35 3ί 3ηγ ίππε ίη ίοιχε, δίαιΤίη^ ίϊοιη ίΗε 
<33γ ίο11θ\νίη§ ίΗε ΐ3ρδε οί (Ηε βΗονε ρεποά οί ίΐιίιΐγ (30) 03γ$ αηίϊΐ ίυίΐ ραγιηεηί 15 
τεοείνεό Ηγ ίΗε ΟοηίΓαείΟΓ. 
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ΑΚ.ΤΙΟΕΕ 7 
ΟϋΑΚΑΝΤΕΕδ 

1. ΤΚ.ΑΝ8ΡΕΚ. ΟΡ ΡΚ.ΟΡΕΚ.ΤΥ 

1.1 ΤΓΒΐΐδίεΓ οί ρΓορειΙγ οη ίΗε πΐΒίεπδΙδ 3ηά εςυίρνηεηί ίοΓ ίΗε 
ηιοιίειηίδαίίοη 3ΐκ1 ιερ^ίΐ' οί 8υ5ιτΐ3πηε I 35 \νε11 3$ οη ίΗε 8υ5ιη3ΐίηε$ 2 3ηεΙ 
υηΟει- εοηδίηιοίίοη ί$ ίοΐ'εεεεπ αικί ίηίεη(1ε<3 ίο δεουνε ΙΗε Ριη-εΗοδει- ίθΓ αΐ! 
ρ 3 γηιεηΙδ είίεείοίΐ υη<1ει- ίΗε ΟοηίΓαεί 35 ρεΓ Ατίίοΐβ 6 υηίίΙ ίΗε ΗεϋνεΓγ οί 
ε3θ1ι 8υ5ηΐ3πηε. δυοίι ίΐΉηδίβΓ οί ρΓορειΙγ ίδ Ηει-εΗγ Ά^χ&αά 3ΐΐ(1 δ!ΐ3ΐ1 5ε 
§Γ3(1α3ΐ1γ ρειίοπηεά αηά ρΓονεη 5γ 3 οετ1ίΓΐ03ίε οί ρΓορειΙγ 35 ρεΓ Αηηεχ Ο 
ίΐιαί ννίΙΙ 5ε ΐδδυεεί <χηά ίΙεΙϊνεΓεά 5γ ίΗε (ΖοηίΓΗΟίΟΓ ίο ίΗε ΡυΓεΙιαδον 35 ίο1!ο\νδ: 

□ροη ΕΟΟΑ Ιΐιε ΟοηΙ^οίοΓ δΐιαίΐ ίδδυε αηεί άεΙίνεΓ ίο ίΗε ΡυιοΙΐ3δ6Γ ίΗε δαϊοΐ 
εει 1 ίΓΐ 03 ίε οοηΓιπτππβ (Ηε ίιοηδίει- οί ριορειίγ ίη ίΗε πΐ3ίεπ3ΐ5 αηΟ εςυίριοεηί 
3ΐι·εα3γ υδεϋ ίϋΓ ίΗε ιτιοίΐεπιίδβίΐοη αη<1 ΓεραΕ οί 8υ5ηΐ3πηε 1 αικί ΐηεοιρθΓ3ίεεΙ 
ίΗειείη. Ρο11ο\νίη§ ίΗε Εϋ€Α, ίΗε εαίά οειΐίίιθ3ίε οί ριορεΠγ \νί1Ι 5ε ίδδυεΟ 
χνίίΗίη οηε ννεείί αίΐεΓ τεοείρί 5ν ίΗε Οοη(Γ30ίοι· οί ε3θ)τ οί ίΗε ρ 3 γιηεηίδ οί 
ρ3Γ3ί'Γ3ρ1ι 2.2.2 οί Αιΐίείε 6 ΗεΓεοί. 

1.2 8υεΗ ίΓ 3 Π 5 ίει· οί ρΓορειΙγ δΗαΙΙ 5ε ίίεε 3ΐι<1 εΐεαη οί 3ηγ 1ϊεη$, εΐαίιηδ, 
νηθΓί£ 3 §ε 5 ογ βηγ εηευηη5ΐ'3ηοε5 οη ίΗε εοιτε$ροη(1ίη§ 8υ5πΐ3ηηε 3η<1 311 οί ϊ(5 
εοηιροηεηίδ, ννΗίοΗ δΗβΠ 5ε 3 5δθ1αίε1γ ίΓοε οί 311 Ηυκίεηδ ίη ίΗε ηαίιηε οί 
ίιηροιΐ ί 3 χε$ ογ εΗβΓ§εδ ϊηιροδείΐ 5γ ίΗε είίγ, ογ δί3ίε ον οί ίΗε ροιΐ οί (ΙεϋνεΓγ 
3 ηά δΗπΙΙ 3 1δο 5ε Εεε Εοιώ 3 ηγ $οοί3ΐ δεουπίγ εηειπηΗΓβηοοδ, οη 53ΐ3πε$ ογ 
ννα^εδ. 

1.3. ΤΗε ΐΓ 3 ηδίει· οί ριορειΤγ 1ΐ3δ ηο ίηίΐυεηοε \νΗ3ίδοενει· οη ίΗε ΟοπΙγλοΙογ 5 
ο51ί§3ίίοηδ, εη§ 3 §ειηεηί 5 3Π(1 ίΗε οοηδεςηεηεεδ ΙΙιεΓεοί, \νΗίοΗ όεπνε ίΓΟίη 311 
3 η (1 3 ηγ οί ίΗε ΐεπτίδ οί ίΗε Οοπίναεί. 

2. ΑΟνΑΝΟΕ ΡΑΥΜΕΝΤ ΟΕΙΑΕΑΝΤΕΕδ. 

ΤΗε ΡυΓοΙιεδετ δί3ίεδ 3ηά Γεοο§ηίδ63 ΐΗ3ί 3.11 εοτρθΓ3ίε 3<1ν3ηοε ρενιτιεπί 
§ιΐ 3 Γ 3 ηΐ 005 ν/ΗίεΗ 3 Γε δεί ουί ίη Αηηεχ Ρ οί ίΠίδ ΟοηίΓΕεί 3ηθ ν/εΓΟ §Γ3ηίε(1 
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ρποι ίο ΕϋΟΑ, 3Γε ηο ιώογο ν&ΐϊίΐ 3ηοΙ εΙιηΙΙ Εε Γείυπηοά ιιροη ΕϋΟΑ ίο ίΕε 
Ρ&Γΐγ ίΕ3ί 1ΐ35 ίδδυεό εβοΕ οΡ ίΕεηι. 

3. <3000 ΡΕΚ.ΡΟΚΜΑΝΟΕ ΟυΑΚ,ΑΝΤΕΕ 

3.1 ΤΕε Ρυι·εΗ336Γ 3ί3ί6δ 3η<1 Γεεο§ηίδεδ Ιΐΐ3ί 3.11 οοηρθΓ3ίε §οο<1 εχεοϋίίοπ 
αηοΐ ρεΓίοπηαηοε §υ3Γαηίεεδ ννΕίοΕ 3ΐε δεί ουί ίη Αηηεχ Ρ οΡ ίΕίδ ΟοηίΓαοί η η ο) 
\νει·ε §Γ3ηίε<1 ρπΟΓ Ιο ΕΟΟ'Α, αιε ηο ιηοιε ναΐϊεϊ 3ΐκ1 δΙιαϋ Εε τείοπιείΐ υρυη 
ΕϋΟΑ ίο (Εε ροΓίγ (Εαί 1ΐ33 ίδδΐιεςΐ εαοΕ οΡ ίΕειη. 

3.2 ΤΗι-εε (3) εοψοηιίε ΙείίεΓδ οΡ§ιΐ3Γ3ηίεε, οηε (1) Ρογ εαοΐι 8υΕηΐ3πηε Ρογ 
ίΕε §οο(1 ρεΓΡθίτη3ηεε οΡ (Εε Ιεηηδ οΡ ίΐιε ΟοηΐΓ3εί, ίδδυεΕ Εγ Ιΐιε ΟοηίΓαείΟΓ ίη 
ΡανουΓ οΡ ίΐιε ΡυΓθ1ΐ33εΓ αηϋ εαοΕ ΓερΓεδεηίίη§ ίΕε ίεη ρεΓοεηί (10%) οΡ ίΐιε 
ρπεε$ ιτιεηΐίοηείΐ ίη ρ3Γ3§ΓαρΕδ 3.1, 3.2 3η(1 3.3 οΡ ΑιΙίοΙε 5 οΡ Ιΐιίδ Οοιιίταεί 
τεδρεοίίνεΐγ δΕαΙΙ Εε Ροηναπίείΐ ίο ίΕε ΡιηχΕαδεΓ ιιροη ίΕε ΕϋΟΑ. 

3.3 ΤΙιε ΙείίεΓδ οΡ§υαιαπίεε οΡ αΕονε ρ3Γ3§Γ3ρΕ 3.2 δΐιαΐ! Εε αυίοηιαίίεηΙΙγ 
Γοϋυοεά ίο αη 3ΐηουηί ιεριεδεηίίη^ 10 % (ίεη ρει· οεηί) οΡ Ιΐιείι- οπ§ίηαΙ νηΐιιε 
οη ίΕε Εηγ οΡ εχρίΓαίίοη οΡ ίΕε ν/αιταηίγ ρεί'ίοοί οί ίΕε τεΐεναηί δυΕιπαππε 3$ 
Οείίηείΐ ίη Αιίίοίε 17. 1η ε3δε ίΕειε 3Γ6 ρεη(1ίη§ \ν3ΐτ3ηίγ οΐ3ίιηδ 3§3ίηδί ίΕε 
Οοηίι· 3 θίοΐ' Γεΐ3ίε(1 ίο ίΕε ιεΐεναηί δυΕηιαππε, (Εε ΙείίεΓ οΡ §υ3Γ3ηίεε οΡ αΕονε 
ρ 3 Γ 3 §Γ 3 ρΕ 3.2 $Ε3ΐ1 ηοί Εε ΓεΟυοεΕ υηίίΐ δαοΕ οΐ3ίιηδ Εβνε Εεεη δείίΙε<1 ΤΕε 
ΙείίεΓδ οΡ §ΐ!3Γ3ηίεε οΡ αΕονε ρ3Γ3§Γ3ρΕ 3.2 δΕβΙΙ Εε Γε<1υεε<ί ίο ζειο, δ1ΐ3ΐ1 
εχρίΐ'ε 3Π(1 δΕ3ΐ1 Εε Γείιητιο<1 ίο ίΕε ΟοηίΓ3θΐθΓ \νίίΕίη ίΕίτίγ (30) £>3γδ αΡίεΐ' ίΕε 
εχρίΓΒίίοη οΡ ίΕε ννβιταηίγ ρεποΕ Ρογ εβοΕ 5υΕιτΐ3πηε. 1η 03δε ίΕεί'β 3Γε 
ρεη<1ίη§ \ν 3 ΐτ 3 ηίγ εΐΒίιηδ, ίΕε ΙείίεΓδ οΡ §ιΐ3Γ3ηίεε δΕβΙΙ ηοί Εε ιε<1υοε(1 ίο ζεΐΌ 
3η(1 ΓείυηιεΕ αηίίΐ δΐιεΕ εΐ3ίιτΐδ Ε3νε Εεεη δείίΙεΕ. 

3.4 ΤΕε ΟοηίΓβείοι- δΕ3ΐ1 Εε οΕ1ί§3ίε(1 ΡιΡίεεη (15) ϋαγδ ρπΟΓ ίο εχρΪΓ3ΐίοη 
ίο εχίεικί ίΕε ν3ΐί(1ίίγ οΡ ίΕε §οοά ρει-Ροπτιαηοε §υ3Γ3ηίεε ίη ε3δε 3ηγ οί Είδ 
οοηίΓ 3 θΙυ 3 ΐ \ν 3 ΓΓ 3 ηίγ οΕ!ί§3ίίοηδ, ίηο1ικϋη§ ίΕοδε οοηί3Ϊηε(1 ίη ίΕε ΡγοΙοοοΙ οΡ 
ϋεΙίνεΓγ 3η(1 Αοεερί3ηοε ΐδ δίίΐΐ υηΡυ1Ε11ε<1. ΤΕε 3Γηουηί οΡ (Εε §οο<1 
ρ 6 ΓΡοιτη 3 ηοε §υ 3 Γ 3 ηίεε 5 Ε 3 ΙΙ Εε Γεόυεεό Εγ πηιίιΐ3ΐ 3§Γ00Γηεηΐ Ρογ ίΕε ίίηιε οί 
δηοΕ εχίεηδίοη. 
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3.5 ΤΗε ίοπη3ί οί ίΗϊδ ΙείίεΓ οί §υ3Γ3ηΐεε ϊδ 1&ΐ<3 άο\νη ίη Αηηεχ I οί ίΗε 
ΟοηΐΓ3θΙ. 

4. ΡΕΒΡΟΚΜΑΝΟΕ ΟΡ 8υΒ-ΟΟΝΤΙΙΑαΤΟΕ5 

ΤΗε ΟοηίΓ 3 θίθΓ υηάεΓί3ΐ<65 ίο Ηεερ ίΗε ΡιηχΗ35εΓ ίχιΙΙγ ίηίοπτιείΐ 3Ηουί 3ηγ 
ιπ3]ογ ΐ55υε5 οιιί οί 3 όείαιιίΐ οί' 1τ ϊ5 5υΗ-οοηίΓ3θίθΓ5 3ΐκ1 αΙ\ν3γδ ίο ίυΙΙγ εχειχϊδε 
ίί5 π^Ηίδ ο^αίηδί δϋοΗ 5υΗ-οοηίι·3θίθΓ5, ίηοΐυιΐίη^ ίΠε εχειχϊδε οί π^Ηίδ υηίΐεΐ' 
αηγ 2υαΐ'3ηίεε5 τεοείνεί! ίτοιη 5ΐιεΗ 5υΗ-εοηίΐ'αοΙθΓ5. 
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ΑΚΤΙΟΧΕ 8 

ΚΕΡΑΙΚ ΟΕ δϋΒΜΑΚΙΝΕ 1 

1. ΤΗε ΓεραΑ \νθΓ!<3 οί Αε 3υΗηΐ3πηε 1 ννίΐΐ 5ε ρετ-ίοππεΗ ΐη ραί-αΐΐεΐ \νίΑ Αε 
ιηοάεπιίζαίίοη \νοι1ί5. Ρογ Αε Αία! ΠεραίΓ δρεαίίοαίίοη Αε 5ί3ίυδ οί Αε διιΗιηαπηε 1 
3ί Αε ίππε οί ίΐ5 άεΐίνει-γ Ιο Αε ΡιίΓοΗαδει-, 33 ννεΙΙ α$ Αε $οορε οΓ ηιοάειτπζηίίοη 33 
ρεί' ΑρρεηΑχ 1 οί'Αηηβχ Α οί Αίδ ΟοηίιαοΙ \νειε εοηδκΙεΓΟίΙ. 

2. Αδ α!δθ ΗεδοπΗεΗ ίη Αιΐίοίε 5 ρ3Γ3£Γ3ρΗ 4.1.3 οί Αίδ (ΤοηίΓαεί Αε (ΤοηίΓαοίοι-, 
αρρίΌχΐιηβΙβΙγ Γοιιγ (4) ιηοηΑδ ριίοΓ (Ηε ίοΓεδεεη 5ί3ΐ1ίη§ 3αίε ίθΓ Ηίδ ν/οιΑδ οη 
διιΗιτιαπιιε 1 (35 ρεί' ρ3Γ3£τορΗ 5 Ηεΐονν) 5ίτα11 αηηουηοε {ο Αε ΡαΓοΠαδεΓ Αε ρπεε Γογ 
Α ε αΟΑίίοηαΙ ννοΑδ (ίί αηγ) ίοΓ Αε δυΗιηαιίηε 1 αηϋ δΗαϋ ρι-ονίάε, ίί ηβεϋβϋ. Αε 
υροίαίε<:ί Κ,εραίΓ δρεοίίίεαίίοη (Ιο ιερίαεε Αε τεΐεναηΐ οηε ίηείικίεο! ίη ΑρρεηΑχ 2 οΓ 
Αηηεχ Α οί Αίδ Οοη(Γ3θί) Ρογ Αίδ δυΗιηαπηε. 

3. ΤΙιε ΡυιεΙιαδεΓ Ηαδ Αε π&Ηί (ο Οεειεαδε Αε δοορε οί Αε Κεραίι- δρεοίίϊοαίίοη 
Ηγ υικίειίη^ίη^ υηΟεΓ Ηίδ οννη εαιε Αε εχεοιιίίοη οί οειίαίη Γεραίΐ' ννοιΑδ. 8ίηεε ΐΐιε 
εχεοιιίίοη οί Αεδε ινοΑδ δΗοιιΙίΙ εοηιρίγ ννίΐΐι Αε (ΓοηΙαιοίΟΓ'δ δοΠεΑιΙε οί ννοΑδ, 
οειίαίη οοηΑίίοηδ ίθΓ Αε ίηιρίειηεηίαίίοη οί Αεδε ιεραίΐ' \νοΐ"1<5 Ηανε Ιο Ηε αιρ'εοϋ 
Ηείννεεη Αε Ραιΐίεδ. 

Αηγ οΗαη^ε οη Αε δοορε οί Αε Κερβΐτ δρεοίίΙοαίίοη ηιιΐδί Ηβνε Ηεεη 3§ΓεεΟ ρποΓ ίο 
Αε είίεοίίνεηεδδ οί Αε Γερ3ΐΓ (35 ίοΓεδεεη ίη ΑηίοΙβ 5 ρ3Γ3£ΓαρΗ 4.1.4). 

4. ΤΙιε ΡαπΑαδεΓ δΗαΙΙ αιταηβε Αε διΑπιαππε 1 ίο αιτίνε 3ί ΟοηίΐΒοίοΓ'δ γβπί αί 
Αε $ρεοίίϊε(1 (Αίε ρνορειίγ ρΓεραιεΑ Οειίαϊη ίηίίίαΐ ΓεςυίΓειηεηίδ Γογ Αε 8υΗιτΐ3πηε 1 
Γείαίεά ννίΑ Αε ιτιοάβΓηίζαίίοη 3η3 τεραίΓ 30ίίνί1ίεδ 3Γε ιηεηίίοηεά ίη Αηηεχ Ο οί Αί$ 
(ΓοηΑαεΙ. ΡυιΑεΓ άείαίΐδ αΗουί [Ηίδ ριεραιαίίοη οί Αε δυΗιτιαπηε δΗαΙΙ Ηε 3£Γεε(1 
Ηεί\νεεη ίΗε Ρατΐίεδ ίη άυε ίππε αη<3 3ί Ιε35ί ί\νο (2) ιηοηΑδ ρποΓ οί ίΗε ίοιεδεεπ 
5ΐαι1ίη§ άαΐε οί ΟοηίΓ3θίθΓ’$ ννοιΑδ, 35 ρεΓ ηεχί ρ3Γ3§Γ3ρίι 5. 

5. ΤΙιε ίοΓεεεεη <Αίε ίθΓ (Ηε 3ΐτίν3ΐ (ί.ε. δί3ΐ1ίη£ <Αίε οί ΟοηίΓ3θίθΓ'δ ννοΑδ) οί 
ίΗε δαΗιτιβπηε 1 3ί ΟοηίΓαείΟΓ’δ ρΓειηίδεδ ί$ ΕϋΟ + 30 ιηοηΑ$. 
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6. Ιη 0386 (1υπη§ ί5ε εχεουίίοη οί τορβίί ννοτίοε 35 ρεΓ Αρρεηάϊχ 2 οί Αηηεχ Α 
ΗεΓεοί 3(Μίίϊοη3ΐ \νοΓΐοδ 3Γε κίεηίίίϊεά ίο Βε ηεεθεά, ίΗεη ί5ε ΟοηίΓ3είθΓ δΐιαίΐ ίηίοπη 
ίη \νηίίη§ ί5ε ΡυΓο1ΐ3$6Γ 3εοοΓ(1ίη§1γ \νίίΗ (5ε Γβ1εν3ηί εοηδεςυεηεεδ. ν/πίίεη 
3£ΓεεΓηεηΐ οη ί5ε86 3(1(ϋίίοη3ΐ \νοΛδ ίηε1ικϋη§ ίιηρβεί οη ρηεε 3η<3 άείίνεΓγ 5θ5ε<3υ1ε 
5εί\νεεη ί5ε Ρ 3 Γΐίε$ 1ΐ35 ίο 5ε Γ63θΗε4 ννϊΐΗίη ίΐηεε (3) 03γδ 3ίίεΓ ί5ε τεοειρί 5γ ίΐιε 
Ριιγο1ι386γ οϊί5ε τε1εν3ηί (ΤοηίΒείοΡδ ηοίίοε. 1η οα$β ί5ε$ε 3<3<1ίίίοη3ΐ \νοι1<$ 5ε 3§τεε5 
ίο 5ε ρειίοπηεεί 5γ ί5β (Γύηίι·αεΙοι\ ί5εη ί5ε ΟοηίΓΰοίϋΓ ίδ εηίίίΐείΐ ίο ['εςυεδί ίΐιε 
ΡαΓθ1ΐ35ει· ίο ρΓονίάε ίο ίΐιε ΟοηίΓ3είθΓ ίΗε 5ρ3Γ6 ραιΐδ ηεεοΐεχΐ 3ί Ι5ε ίππε $ρεείί1ε(Ι 5γ 
15ε (2οηίΓ3θίθΓ, ίη οιχίεΐ' ίο ανοίϋ 3ηγ <3εΐ3γ \νίί5 ι-ε$ρεοί ίο ίΐιε ΟοηίΓ3θίοΓ 8 αοίίνίίίεδ. 

7. Ραιΐ56Γ ηεεε 5 $ 3 Γγ ρΓοεεοΙυΓεδ / 3£τεειοεηΐ3 ίη αείάίίίοη ίο ίΐιε οηεδ 4ε8επ5εο1 
α5ονε αηά ίη Αιΐίοίε 5 ρ3ΐα^Γ3ρ1ι 4.1 οί ίΐιίδ ΟοηίΓ3θί - Γεΐ3ίεί1 ννϊίΐι 15ε Γοραίι* χνοιΊεδ -, 
ίί'ηεεάεά, ννίΠ 5ε ε5ί351ΐ5ΐιε4 5εί\νεεη ίΐιε ΡαιΙίε$ ίη 4υε Ιίιηε. 

8. Αιΐίείε 21 οοηοειηίη^ ίΐιε ΟΡΕ/ΟΡΙ ιηαίεπαΙ, δεχνίοεδ, ίηίοπηαίίοη Γογ Ι5ε 
ι-ερ 3 ίι· \νοι1<8 3ΐΊ3ΐ1 αΐδο 3ρρ1γ. Εδρεείαΐΐγ ίί ίδ ηοίεεί Ιΐιαί ΐΗβ 5αίίει-γ ίο 5ε ρΓονίάεά 5γ 
ίΐιε ΡυΓοΙιαδεΓ Γογ ίΙιε 3ϋ5ηΐ3πηε 1 δΐιουΐίΐ 5ε ηενν αηεί 5ε 3εεοιηραηίει1 5γ ί(5 τεΐεναπί 
εειΙίΠεαίεδ. 
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ΑΚΤΙΟΕΕ 9 
ΙΝδυΚΑΝΟΕ 

1. Εαο5 διΛηίΕπηε 3Π(1 311 ιη3ΐεπ3ΐ5, ρ3Γίδ 3ηά εςυΐριτιεηί (ΗεΓεοί, \ν5ε(5εΓ οη 
5οαπ1 ογ ηοί, δΐιβίΐ 5ε πίδυτεοί 5γ ί5ε ΟοηίΓ3είθΓ οη Ιιίδ ον/η εχρεηδεδ 3απη§ ίΙιε ρεπο<3 
οί ιηο<3ειτιίζ3ίίοη, ιερβίΓ, οοηδίηιοΐίοη ίΙιε (παίδ υηίίΙ (5ε ^εΐίνει γ ειηεΐ 3εεερ(3ηεε 
οίΊΗε δαίίΐ διώιηαπηε. 

2. 5υε5 ιηδυΐΉηοε δΐιαίΐ οονεΐ' αρ ίο ΐ5ε ρπεε$ δρεοίίϊείΐ ίη (5ε ραΓα§Γ3ρ5δ 3.1, 3.2 
3π5 3.3 Γ6$ρεοίίνε1γ 35 ρεΓ Αιΐίοίε 5 ίοΓ Είτε εοιτεδροηίΐίη^ 8υ5ιτΐ3πηε, αη<3 15ε ναΐιιε 
οί Είτε ΟΡΕ ρ1υ$ 3 ναΐυε οί 5% ίο εονεΐ' ε5θ3ΐ3ΐίοη 3ΐκ) οίΐιει· εχρεπδεδ. 

3. Τ5ε ν3ΐυε οί ΟΡΕ 5ΐΐ3ΐ1 5ε οοιηιτιυηίθ3ΐε<1 5γ 15ε Ρυιοΐιαδει· ίο ίΙιε ΟοηΐΓ3θΙθΓ 
ίη <3ιιε ίίηιε 5είθΓ6 ίΙιε εΐεΐίνει-γ οί (5ε ΟΡΕ. 

4. Τ5ε ϊηδίΐΓβηεε ροΐϊογ ίοΐ' (5ε 5υ5ηιαιϊπε$ \νί11 5ε ίδδυείΐ ίη (5ε )οίη( ηαιτιεδ οί 
15ε Ρυιο535εΓ 3ΐκ1 (Ηε ΟοηίιαοΕοΐ', είίεοίεϋ ννί(5 Πγ 3( οίηχδ ίηδυΐ'ει-$, ίηείικίίηβ 311 π5ΐ<5 
εχοερΕ \ναι· ίη αεοοιχίαηεε ννί(5 (5ε ρΐ'ονίδίοηδ οί Γ5ε 5ΐδίί(υΐε ΟΙαυκεδ Ρογ Βυιΐάεΐ' 
ΚίδΡδ. Ρογ $υ5ιτΐ3πηε 1 οηε δί}ίηε<3 ίηδίίΓαηεε οονεΐ' ηοίο δΙιαΙΙ 5ο δΐιΒιπίίίεεΙ 5γ (5ε 
ΟοηίιβοΕοΓ ίο ί5ε ΡυΓο535εΐ' 5είοιε (5ε αιτίναΙ οί 5ιι5ηΐ3πηε I 3ί Οοπ(γ30(ογ' 5 
ριειηίδβδ, ν/Ιιϋε ίοΓ 8υ5ιτΐ3πηε5 2 αηεΐ 3 3 $ί^ηε(1 ίηδίίΓαηεε εονετ ηοίε $5311 5ε 
5υ5ιτιίί(6£3 5γ ί5ε Οοπ(γ30(οι· ίο (5ε ΡυιεΙιαδβΓ αίίεΓ ΕΟΟΑ. 

5. 55ου1ό 3ηγ 5υ5ηΐ3πηε ίΐΌΐη 3ηγ 03υ$ε 5εοοιηε ογ 5ε (Ιεεηιειΐ 31 αηγ ίίιηε 3 
εοηδίηιείίνε, 3ΐτ3ηβε<1 ογ εοιηρΓοηιίδεά (οίαΐ 1θ5$ υπεΙοΓ (5ε ίη5υΓ3ποε ροΐίεγ, 3ηγ 
ίηδυΓ&ηοε ιηοηεγδ δΐιβίΐ 5ε ρβίΟ _]’οίηί1γ (ο ίΙιε Ρυιε535ει· 3η5 (5ε Οοη(Γ3θίθΓ Γογ 
ΓείπιΕυΓδειτιεηί. Οί $υε5 ηιοηεγδ (5ε ΡιΐΓθ535εΓ δΐιαίΐ τεοείνε 15ε αιηοιιηίδ ρ3ΐ<3 5γ 5ϊιτι 
ίο ί5ε ΟοηίΓ3θίθΓ ρΐυδ (5ε ν3ΐυε οί ΟΡΕ, 35 ρει - ραιχι^Γαρ!} 2, 3ΐκ1 αηγ Ραΐαηοε 55311 
5ε1οη§ (ο (5ε Οοη(Γ3είθί. Α^αίηδί τεοείρΐ οί (5ε αίοΓειηεηίίοηεεΙ ραγιηεη( (5ε 
ΡυΓοΙιαδεΓ δΐιαίΐ τεΐεαδε (5ε £ΐΐ3ΐ-αηίεεδ ίίιιτιίδΐιεεί ίη 5ίδ ίανουΓ, ριοροιίίοηαΐΐγ (ο (5ε 
αηοιαηί τεοείνεά. Ιη δυείι 3 ε35ε οί ίο(3ΐ 1θ55, (5ε ΓεΙενπηΕ ρ3ΐ1 οίίΗίδ ΟοηίΓαεί \νί11 5ε 
οοηδϊ<1εΓε(1 άίδδοίνεά, \νίΐ5οιι( 3ηγ ίταΠίιοΓ 1ί35ί1ί(γ οί ΡιΐΓε53$εΓ 3ηά/θΓ ΟοηίΓ3είοτ. 

6. Ιη (5ε ενεη( οί 3η ίηδΰΓεοΙ (ΐ3ΓΠ3§ε \ν5ϊο5 <3οεδ ηοί τεδυΐί ίη 3 (ο(3ΐ 1θ55 ογ 
εοηδίηιείίνε ίοίβΐ Ιοδδ οί ί5ε ίηδίίΓεά ρΓορειΙγ 35 ρεΓ ρ3Γ3§Γ3ρ5 4 35ονε ί5ε ΡυΓθ1ΐ35εΓ 
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δΚβΙΙ ρΓΟίηρίΙγ §ΐνε 6ϊδ ννηΐίεη εοηδεηί £ογ (6ε άΐτβοί ρ&γΐϊΐεηί οί (6ε ίηδίίΓΕηεο 
ρΓοεεεάδ (ο (6ε ΟοηίΓΕΟίΟΓ επ 4 <3Εΐτΐ3§0δ 36 ε 11 6ε τερΕίτεά ογ άΕΓηΕ^εά ίίειηδ Γβρί&εεό 
6γ (6ε ΟοηίΓΕΟίΟΓ \νί(6 εΙΙ όυε <ϋδρ3ίε6 6\ιηη£ οπϋηΕΓγ \νοΓΐαη§ ΗοιίΓδ 6γ υ5Ϊη§ δΐιεΗ 
ρΓοεεεεΙδ. Τ6ε άεϋνεΓγ ίΐιηε Ε 5 ρεΓ Αιΐίοίε 24 6εΓεοί 56 ε 11 6ε εςηΐίβΕΙγ εχίεηάεά 6γ 
ιηυίιίΕΐ β^τεεηιεηί 6ε(ννεεη (6ε Ριπε63δεΓ εγκ! (6ε ΟοπΙγεοΙογ (Εΐαηβ ΐηΐο Εοοουηί (6ε 
4εΐΕν ΐη 6ε1ίνει-γ οΕΐΐδεεί 6γ αηγ δυε6 (ίαπια^ε ογ Εην ιβραίτ (ΕβΓεοί. Αην Ε63ίΙίοηα1 
π^ΐιΐδ εχεεεε1ίη£ (6ε α6ονε οηεδ εαηηοΐ 6ε άεπνείΐ ίίοηι δυε6 όαιπΕ^εδ. 

7. Ουπη§ ίΙιε εχεευίίοη οί (6ϊδ (ΤοηίΓΕεί 3( Μειπ 5υ6εοπ(Γ3θίθΓ' δ ρι-ετηΐδεδ, (Ηε 
ΟοηίΓΕΟίΟΓ $6311 3( Ιιίδ εχρεηδε είίεεί 3 03δυ3!(γ ϊη$υΓ3ηεε ίθΓ αΐ! ρεΓδοηηεΙ 6ε1ε§3(β6 
6 γ ( 6 ε ΡυΓε 63 δεΓ Ιο ( 6 ίδ είίεοί \νΐ(6ίη (6ε ρΓειπίδεδ οί (6ε Μειπ 5ϋ6εοηίιαοίθΓ ογ 6ίδ 
5 υ 6 οοη(Γ 3 θ(θΓ 5 . Τ 6 εδε ϊηδυΓΕηεεδ (ο εονει- ( 6 ε ίο11ο\νίη£ αιηουηίδ ρεί’ ρεΓδοη: 

003(6: 50.000,00 Εογο 

ΟίδαΟΙβιτιεηί: ί 00.000,00 Ειιγο 

Τ6ίδ ίηδίπ'Εηοε δ63)1 αΐδο οονει - (6ε πδΕδ οί ΡιίΓοΙίΕδεί' ρεί'δοηηεΐ ΐη (6ε υδυαΐ ιηεαηδ οί 
(ιαηδροΓίαίΐοη υ(ΠΪ 3 εεϊ 6γ (Ιιεηι ΐη οιχίεΐ' (ο £ε( Ιο (6ε ννοι1<δ6ορδ οί (6ε Μειπ 
3υ6εοηίΓ3ε(θΓ ογ 6ίδ δυ6εοη(Γ3θίθΓδ ογ (ο ιεΙυΓη ίίοιη (6εΓε. Αηγ ίυΓ(6ει* εΟίΐΏδ ίΐ§απΐδ( 
(6ε 0’οπ(Γ3ε(θΓ από (6ε Μαίη 5ιι6εοηΙιαεΐθΓ δΐιαίΐ 6ε εχείυϋεϋ. 
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ΑΚΤΙΟ,Ε 10 

ΕΑ\ν ΟΡ ΤΗΕ ϋΟΝΤΚΑΟΤ 

Τΐιίδ ΟοηίΓ 3 οί δΐΐδΐΐ 5ε ξονεπιεά βγ &ηά οοηδΐΓαβί! ϊη 3 θθθΓ(ΐ3ηθ6 \νίίΗ ίΐιε 0Γεεί< Ε3\ν5. 
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ΑΚΤΚΧΕ Π 

ΜΑΤΕΚΙΑΕδ ΡΟΚ ΜΟΟΕΚΝΙΖΑΤΪΟΝ, ΚΕΡΑΙΚ ΑΝϋ ΟΟΝδΤΚϋΟΤΙΟΝ ΟΡ 

ΤΗΕ δΌΒΜΑΚΙΝΕδ 

1.1 Τ5ε ΟοηΐΓ3θίθΓ δ1ΐ3ΐ! ρΓοειπε, ίηδίαΐΐ, ίεδί αηθ (ΙεΙίνεΓ αΐΐ Γηαίεηαΐδ 3η<3 ρΓονίϋε 
υΐί δεΓνίοεδ ίοΓ ίΙιε ΜοΓίεη-πζαΙίοη οίδυβιη3πηε 1 35 ίοΓεδεεη ίη ίΐιϊδ ΟοηίΓβοί. Ρογ ίΗε 
ΟΡΕ ΑΓίίοϊε 21 αρρϋοδ. 

1.2 Τ5β ΟοηίιηοίΟΓ δΐιαίΐ ρεΓίοπη ίΐιβ \νοιΊ<5 αηίΐ ρΐΌνίάε ίΙιε ιηβίεπηίδ ίη οιχίει- ίο 
ίιτιρΙεπιεπί ίΙιε ΠηαΙΙγ α^Γεει) ΚεραίΓ δρεοίίίοαίίοη ίοι* 5υ5ιηαήηε 1 35 άεδοπβεοί ίη 
Αρρεηοΐίχ 2 οί Αηηεχ Α ίη οοιτώίηαίίοη ννιΗι Αηηεχ Τ. Ρογ ίΗε ΟΡΕ ΑΓίίοϊε 21 
αρρΙίεδ. 

1.3 ΊΓΠε ΟοηίΓ&εΙΟΓ $ΗαΙ1 ριοουΓΟ. ίηδίαΙΙ, Ιεδί ηικί ίΙεΙίνοΓ 311 ιτιαίεπαΐ αηοΙ ηιαΗε 
αναίΙαΗΙε αΐΐ δΟΓνίεεδ Γογ ίΙιε Οοηδίιυοίίοη οί δυΗιηαιίηεδ 2 3ηί1 3, 35 ίοΓεδεεη ίη ίΗε 
ΟοηίΓαοί Ηενείη. Ρογ ίΗε ΟΡΕ ηιαίεπιιΐδ, ΑτίίοΙε 2 1 αρρΙίεδ. 

2. ΜαίεπηΙδ αηί.1 εΐ|υίριηεηί ιιηίίδ (' Β^Ρ' 3δ ρεί’ ΑρρεηοΙίοεδ 1 αικί 3 οί Αηηεχ Α 
οί'ίΐιίδ ΟοηίΓαοί) εχοορί ΟΡΕ, \νί11 5ε ρωνεη 5γ ίΗε ΟοηίΓαοΙοι- α$ $ρεοίΓιεο1 ίη άείαίΙ ίη 
Αιίίοΐεδ 13 αικ.1 !4 ΙιειεοΡ 50 ίΗαί ίΙιείΓ ίΐυαίϊίγ ιηεείδ ίΗε ΤεοΗηίοαΙ δρεείίϊεαίίοη 35 
ρΟΓ ΑρρεηοΙίεοδ 1 αιχΙ 3 οί Αηηεχ Α οί ίΠίδ ΟοηίΓαοί. 

3.1 ΤΗε ηιαίεπαΐδ, ιηαοΗίηεΓγ, εςυίριηεηί οίεΐίνειείΐ ίοΓ (Ηε ηε\ν αη<3 ιηο8ίί1εί1 
εςυίριηεηί / δγδίειη οίίΗε 5υ5πΐ3πηε 1 δΗαΙΙ 5ε ί30ί0Γγ ηε\ν ογ Γηοώίϊείΐ, εχοερί αδ 
α$ε8 Ρογ ίΗε ίε$ίίη£ οί δηΡιπαππε 1 3η8 ίΓαίηίη^ οί ΡυΓεΗαδΟΓδ ρεΓδοηηεΙ. 

3.2 ΤΗε ιηαίεπαΐδ, ιηαοΐιίηοιγ, ορυίριηεηΐ οί 5α5ιπ3πηε$ 2 αη<3 3 δ1ΐ3ΐ1 5ε ίαοίοιγ 
πενν (υηιΐδεά), εχοερί ίθΓ ίΗε οαδεδ ννΐιει-ε (Ηεγ ννίΐΐ 5ε υδε<3 Ρογ ίΗε ίεδίίπβ οί 
διώιηαπηεδ 2 3ΐκ1 3 αηιΐ ΐΓ3ίηίη§ οίΡυιοΗαδεΓδ ρεΓδοηηεΙ. 

3.3 Ρογ ίΗε τεραίΓ \\όγ 1< ίο 5ε ρεΓίοπηεο! ίθΓ ΙΗε 5υ5ιη3Γίηε 1 ίΗε ίοΙΙονΑη^ ιηα)οΓ 
εςυίριηεηίδ: 

Ριορυΐδίοη ιτιοίΟΓ 


ϋίεδεί εηβίηεδ 




ΦΕΚ171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

ΟεΠ0Γ3ί0Γ 56ί5 

3\νίίεΗΗθ3Γ(1$ αηά ροννεΓ (ΙΐδΙπΗυίϊοη 
Ηθί5ί3Η1β 1Ή331 
δΗαίίίη" δγείειη 

ίΗε ΟοηΙπιείοΓ δΙιοΙΙ 8υΗοοηΙι-αοΙ ίΗε \νοΗ< ίο ΙΗε ιηίηυίαοΙιίΓεΓ οί οπ§ίη ογ εΙδεχνΗειε ίί 
ιηυίιιοΙΙγ α^Γεεϋ ννίίΗ ίΗε ΡυιοΗαδει·. ίί Γογ ΟΑν ιε&$οη$, 5υο1ι 3υΒοοηίΓαεί5 3νε ρΐαεοε! 
ννίίΗ Οιεείί οοιτιραηϊβδ ίΗε ΟοηΐΓβείΟΓ δΗεΙΙ εηδιη-ε ίΙΐ3ί Ιίιε ΓηεηυίεείΟΓει- οί οπ@ϊη 
ριυνκίεδ α ςειΤίίιοείε Ηγ ίΗε ιηεηυίαείιΐΓβι· οί οπ§ίη 5ίαίίη§ ίΗε 3ΒίΗίγ οί ίΗε εοίυαΐ 
δυΒεοηίΓαείΟΓ ίο ρεί'ίοηη ίΗε ηεεε$53Γγ ννοιΑ. 

]η 3 ηγ 0350 οπίξΐηεΐ 8ραΐΌ ραιΐ3 5ΐΐ3ΐ1 Βε ιΐδεΒ Βγ ίΗε Γη3ηυίαοίιπει- οί ΟΓΪβίη αικ) 
Γεδρεοίϊνοΐγ Βγ ίΗε εείυεί 5ΐιΒεοηίΓ3θίοΐ' ίο ρετίοπτι Ιίιε ΐΏοάειηίζείίοη αηά ιερείι - 
\νοΐ'Ι<. ΤΠε ηιαηυίΒΟΙυΓΟΓ οίοπΰ,ίη ιεδρεοίίνεΐγ ίΗε εείυα! δυΒεοηίναοίΟΓ δΗβΠ ρροεεηΐ ίο 
ίΗε ΟοπΙκαοΙΟΓ ίΗε ιεΐεναηί ϋοουιτιοηΐδ εοι1ίίγίη§ ίΗαί ίοΐ’ ίΗε ιηοίΙεΓηΐζεΙίοη 3ηά ιερ3ΪΓ 
ννοιΉ οίίΗε αΒονε ιηεηίΐοηειΙ εςυίρηιεηί οπ§ίηα! 5ρ3Γε ρηιΤδ ν/εκε ιΐδεεί. 

4. ΤΗε δεςυεηεε οί ννοιίο, ίοΓ (Ηε δυΒιτιεπηεδ ίοΓ ίΗε ρεποεί οίίει- ΕϋΟΑ 15 3εί 
ουί ϊη Αηιιεχ ϋ. Ιη εα$ε οί ίϋίΙιίΓε οίίΗε ΟοηίΓαοίΰΓ ίο εεΗίενε ί\νο (2) εοηδεευίίνε 
ιτιίΐοδίοηεδ ιηεηίΐοηειΙ ϊη Αηηεχ Ρ ίΗε ΡιιιεΗεδει- δΐιβίΐ Ηε εηίίίΐεθ ίο ίεπηίηείε ίΗε 
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Οοηΐΐ'αοί 35 ρεί Αιΐίείο 27. 




3960 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΑΚΤΙΟΕΕ 12 

ΚίΟΗΤ ΟΡ Α55ΙΟΝΜΕΝΤ- δϋΒΟΟΝΤΚΑΟΤΙΝΟ 

1 . ΝείΐΗβΓ ΐΗε Ριιγο1ί358Γ πογ (!ιε (2οηίΓ3θίθΓ δΐιείΐ, ινϊίΐιουί ίΚε εοηβεηί ίη \νη(:ίη§ 
οί Ιΐιε ο(1ιεΓ Ραιΐγ, $υοΙι οοιίδεηΐ ηοΐ {ο 1>β υηΓεα$οιΐ361γ \νίΐ1ι6εΜ, 35$ί§η ογ ίΓεπδίεΓ 
(Ηίχ (ΤοηίΓαεί ογ αην ραιΐ. $Ιΐ3Γε, ιίι»Ηΐ ογ ο6ΙΪ£3ΐίοη ϊΙιεΓειη, Ιο 3ηγ (ΙιίπΙ ρειίγ. 
Ηο\νενει- Ιΐκ· (,'οηΙπιείοΓ δΐιαϋ 6ε εηίίΐΐείΐ Ιο 383ί£ΐι Ιιίδ ραγηιεηΐ είείηΐδ αηάεΓ ίΐιίδ 
(ΓοηΙπιοΙ Ιο οηο ογ ιηοΓε Γεεο^ηίδεϋ Ιοαηίεκ ίη εοοοιχίΕηοε \νίΐΗ Αιΐίείε 45 ΡΓεδίεΙεηίία! 
ΟεοΓεε 284 / 1989 . 

3. ΤΗε ηΐ 2 ) 0 Γ $υ 6 οοηίΓ 3 θίθΓ 5 3 η 4 5 ΐιρρΙίεΓ 3 οί Ιΐιε ΟοηίχβοίΟΓ Ρογ ίΐιε 
ηιοείει ηϊζαήοη αη<1 εοηδίιυείίοη οί ίΐιε διώιηαπηοδ αιε ριεδεηίείΐ ίη Ιΐιε Τεείιηίοα! 
δρεείΓιεαίίοη (Αρρεικίίεεδ I &η<1 3 οί Αηηεχ Α οί ίΐιίδ Οοηίχαοί). Ιη ο 3 $ε οί ε1ιαη§ε ογ 
αείοϋΐίοη οί αηγ ηΐί»]θΓ 8 ΐι 6 οοη(Γ 3 θΙαΓ ογ δυρρΙίει - ίΗε ΟοπΡέοΙογ δΐιαίΐ Γεςυεδί ίΗε 
00 Π 3 εηΙ ίη ν/πίίη^ οί (Ιιε ΡυΓθ!ΐ 35 ει\ $υο!ι εοηδεηί δΐιείΐ ηοί 6 ε αηΓεΕδοηηΗΙγ ν/ίΐΗΗεΙΗ. 
Ρογ εηγ οΙΗογ 5 ΐι 6 -εοηΐΓ 3 εΐοΓ 5 (ο Ιιε οΗοδειι 6 γ ίΗε ΟοηίΓεοΐΟΓ 3 ί ίίδ ον/η 5 θΙε 
ίΙίδΟΓείίοη, Ιΐιε Ο'οιιΙπιείοΓ \νί11 αΙ$ο (εΡε ΐηΐο εοηδίίίει-αΐίοη ίΗε Ιοεεί δυρρΙίει-δ. 

4. ΤΙιε ηιιιίοΓ δυΗεοηίπιοίΟΓδ οί Ιΐιε ΟοιιΙγβοΙογ Ιογ ίΗε ιερεΪΓ οί ίΐιε διώηιβπηε 1 
δΐιείΐ 6ε ριεδεηίείΐ 6γ Ιΐιε ΟοπΙγοοΙογ Ιο ίΙιε Ρυι-ο1ΐ33ει· ί\νο (2) ηιοηίΐΐδ ρποΓ (ο ίΗε 
ίθΓε$6εη δίΕΠίπ}* <3είε οί Οοπ(γ3οΙογ' 3 ννοΓΗδ ίοι* ίΐιε 5&ίο1 διώηιεπηε. Ρογ ίΐιίδ Ιίδί οί 
ηΐ 3 ίθΓ 5 υβεοηΐΓ 3 θΙθΓ$ Ρογ Ιΐιε Γερβίτ ν/οιΑδ, ίΗε ΟοηΐΓβείΟΓ 3ΐΐ3ΐ1 Γβςυβδί ίΗε εοηδεηί ίη 
ν/Γίίίηβ οί ίΗε ΡοΓθΙΐ35εΓ. δυοίι εοηδεηί 3Ηα11 ηοί 6ε υηΓε33θη36!γ ινίΐΗΗεΙΑ 
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ΑΚΤΙΟΕΕ 13 
ΟυΑΕΙΤΥ ΑδδϋΚΑΝΟΕ 

1. ΤΗε ΡυΓθΗ 33 εΓ βΗηΙΙ 3ΓΓ3Π£ε, ννίίΗίη ίΗε ίτ3ΓηεννοΓΐί οΓ ΙηίεΓ§ονεΓηιτιεηί3ΐ 
α§Γεειηεηί Ηείννεεη οουπίποε ιηειηΠεΓδ ϋί ΝΑΤΟ (δΤΑΝΑΟ 4107) 3η<3 τεΐεναπί 
ΜΟυ Γογ 5 εΓνιοε 3 Ηεγοηοΐ ίΗοδε ρΓθνί6ε<1 Ηγ 8ΤΑΝΑΟ 4107 3πγ1 (Γιε ΟοηίΓ3θίθΓ δΗαϋ 
αεεερί ΗπηδεΙΓ αηϋ «ΙιαΙΙ ρΐΌουνο ίΗαί ίΗε Μαίη δυΗεοηίΓαείΟΓ δΗαΙΙ αΐδο αεοερί 
Οονειηιηεηΐ 3 ΐ Ουαίϊίγ Α$5υιαηεε ρειΤοπηείΙ Ηγ ίΗε 0εηη3η Οονεηιιτιεηί, Μίηΐ5ίΓγ οΓ 
ϋείεηοε ΡιοευΓειπεπΙ Α^εηεγ (Β\νΒ). Β\νΒ δΗβΙΙ 353ΐ§η ίο ίΗε ρΓειτιϊδεδ οίΤΗε Μαίη 
5υ6εοηίι·3θΙθΓ ιΐυΐγ 3ΐιΐ1ιοη3εχ1 αηοΐ οοιηρείεηί ρεΓδοηηεΙ - ΗειείηβίΊεΓ ΓείειτεεΙ ίο 33 
ζ)ιια1ίίγ Α 55 υι·οηοε ΚερΓ0$εηί3ίίνε (()ΑΚ) - ίο ρεΓίοπη ςυπίίίγ εοηίΓοΙ ίη 3θθοηϋ3ηοε 
ννίίΗ Αζ)ΑΡ-110 ΓεςυίΐΌΐηεηί$ οίιιηη§ ίΗε εχεουίίοη οΓ ίΗε ΟοηίΓ3θί ιοίαίοοί ννίίΗ ίΗε 
Γΐε 5 Ϊβη οΓ ίΗε ΐϊΐοίΐοπιίζαίίοη αηνί ηιαηυί30ΐυΓε αη<1 ίεδίίηβ (ΡΑΤ$) Γογ α!1 ηενν 
ι·η3ηυί30ίυΓε<1 ογ ιηοΟίΠεοΙ εςυίριηεηί / 5γ5ίεηΐ3 Γογ ίΗε ιηοίΙεΓηίζαίίοη, ιεραίε 3ηά 
οοηείΓυοίϊοη οΓίΗε δυΗιηίίπηεδ. 

2. ΤΗε ΟΑΚ. δΙιαΙΠ Ιο (Ηε εχίεηί οΓ (Ιιοιγ Γυηοίίοη3, οοιηιηυπΐοαίε αικί οοορεηίε 
α1θ3ε1γ ννίίΗ αην ΡυΓοΗίΐδΟΐ'δ ΓερΓε$εηί3ΐίνεκ. 

3. ΤΗε ΡυιχΗαδει· δΐιαίΐ ιίρροίηί, Γογ ίΗε ραιΐ οΓ ΙΗε ΟοηΙιχοί τεΙαίεΟ ννίίΗ ίΗε 
Γηο0εΓΠΪ33ίίοπ, Γερ3ίι\ οοπδίΓΐιείίοη 3π0 3οεερί3ηοε ίε3ΐ5 3πά ίπ3ΐ5 οΓίΗε 3υΗιη3Ηπε3, 
Ουίγ αυίΗοπδείΙ Γεριεδεηίαίίνεδ - ΗειείηβΓίει· τεΓειτεΟ ίο 33 Τεβιτι οΓξΗιοΙίίγ Αδδίπχηοε 
(Τ(}Α) - ίο ρειΤοπτι ίΗε ΟονειτΐΓηεηί3ΐ ζ)ιΐ3ΐιίγ Α55ΠΓ3ηεε 3ί 311 3ί3§εδ οΓ ΐΗϊδ 
ΟοηίΓ 3 θ(, υρ ίο ιί 5 οοτηρίείίοη. ΤΗε Τξ)Α ιηπγ Ηε 335Ϊ5ίεΗ Ηγ 3η ΰΐιίΗοπδεΗ (>3ΐίΙγ 
Α 5 $υι- 3 ηεε ΑυίΗοπίγ (Οΐ353ίΓΐ03ίίοη δοείείγ). 

4. ΤΗε Τζ)Α 3 Π 3 ΙΙ Ηε οοηδίίίυίεΗ Ηγ αη<3 35$ί£ηεά ίο ίΗε Οεηειχΐ ΟΠεείθΓ3ΐε οΓ 

ϋεΓεηεε Ιηνε$ίηιεηΐ5 3ηί1 Απηαιηεηίδ (ΟΟϋΙΑ) ίη 3οεοπΐ3ηοε ννίίΗ ΑιΌοΙεδ 7 3ηο1 8 
οΓ ίΗε Οονει-πιπεπίαΐ ΟυοΠίγ Α35αΓ3ΐιοε 11ε^υΐ3ΐιοη5 Γογ ίΗε ΟεΓεηοε ΡΐΌουι-ειηεηίδ. 
1ί3 ί 35 Κ $Η3ΐ1 Ηε ίο ητοηίίΟΓ ίΗε ΓυΙΓίΠτιεπί Ηγ ίΗε ΟοηίΓ3θίθΓ οΓ Ηί$ εοηίΓ3θίυ3ΐ 
οΗ1ί§3ίίοη5 Γεΐ 3 ίεΗ ννίίΗ ίΗε οοηΓοπηίίγ οΓ ΓΠ3ίεη3ΐ5 3η<1 δεΓνίοεε ννίίΗ ίΗε εοηίΓ3θίιΐ3ΐ 
5 ίίροΐ 3 ίίοη 3 , ίΗε 3 θΗίενεΓηεηί οΓ ΟΓεεΗ Αάίΐείΐ νπΐυε (ΟΑν) Γογ 5 υΗπτ 3 πηε 1 3η<3 ίίιηε 
οΓ άεΙίνβΓγ, ίη 3 θεθΓ(ΐ 3 ηοε ννίίΗ ίΗίδ Αιτίίοίο, ΑιΉοΙε 20 3ηό ίΗε Οονεπιιτιεηί3ΐ ζ>υ3ΐιίγ 
Α 5 δυΓ 3 ΐιεε Ρ.ε§υΐ 3 ίίοη 5 Γογ ίΗε ΌεΓεηεε Ρ γο οιίΓειτιεηΐ5 (εΤ Ιυηε 1998). _ 

----- “·™ ' ι _ τ - I 
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5. ΤΗε Τζ)Α, ίο ίΗε εχίεηί οί ΐίδ ίίιικίϊοηδ, 5 Η 3 ΙΙ εοτηπΗίηΐεβίε 3ΐκ1 οοορεΓ 3 ίε \νίίΗ 
ίΗε Ρΐ 1 ΓθΗ 3 δ€Γ ’8 Γ6ρΓ«$6Π(3(ΐν65, νΐΖ. ΗεΙΙεΠΙΟ Ν&ν&1 θ€ΐ3θΗτηεηΙ οί 51<3ΓΕ1Τ13η£3 
(ΡΓΝϋδ), ννΐιο δ!ΐ 3 ΐ 1 6 ε ρΓορετΙγ 3 υίΗοπ 5 ε <1 ίο ίοΐΐονν ίΗε εχεευίΐοη οί ίΗε ΟοηίΓ 3 θί οη 
6 εΗ 3 ΐί οί ίΗε ΡυτεΙίΕδεΓ, 35 6ε$οη6ε<1 ίη ΑΓίίοΙε 34 οί ίΗίδ Οοηίτ 3 εί. ν/ίίΗ τεδρεοί ίο 
ΙΗε Τί)Α ρεΓδοηηεί 3δδί§ηε(1 ίο ίΗε ΟοηίΓ3θ(θΓ’δ ρΓεπιίδΟδ, ίΐιε ΟοηίΓ3θίθΓ 5 Η 3 ΙΙ ρΓονΐάε 
τεΐενδηί ίοοϋίΐΐεδ ίθΓ ίΗε ίηιρίειηεηίβίιοη οί ίΗεΐΓ ίυηεΐίοηδ (οίίΐοε \νϊίΗ ρΐιοηε, Ρ(Γ, 
Ρβχ είο.)· 

6. ΤΗε Οοηίΐ'3θίθΓ ί$ ο 6 ϋ§ε (1 ίο (Ιοευητιεηί 3Π(1 ίιτφίειπεηί 3 ()υ3ΐίΙγ ΑδδΐΐΓ3ηεε 
δγδίειη δβίίδίγίηβ ίΐιε Γεςυπεπιεηίδ οί 180 9002 3 η <1 6ε εειΐίίιε <1 6γ 3 η 3 ρρΓθρπ 3 ίε 
Γηειη6ει· οί ίΗε ΙηίεΓηαίίοηο! Αδ5οοί3ΐϊοη οί α35δίίιθ3ίΐοη δοοίεΐίεδ (ΙΑΟδ). Ρογ 16 ε 
ο6)εοί οί ίΗίδ ΟοηίΓ3θί, ίΐιε ΟοηΙιαοίοι- ϊδ 6 ουη <3 ίο δΐιΗιτιίί ίο Τξ)Α α Οααϋίγ ΡΙβη 
χνϊίΗϊη ίννεηίγ δϊχ ( 26 ) νηοηίΐΐδ αίίΟΓ (Ιιε Είίεείίνε ϋβίε ϊη αεοοπίαηοο ννϊίΗ ίΗε 
ΟονεπιπιεπΙαΙ ζΐιιαίίΐγ Αδδίπαηεε Κε^υΐαίιοηδ ηηΟ ΑΡΑΡ- 120 . Τ6ε ΤΟΑ \νίϋ, ννίΐΗίη 
ίοΓίγ ( 40 ) 03 Υ 5 Ητοιη ίΗε Οαίε οί ιεοείρί, αρρωνε ίΗε Ουαϋίγ Ρΐαη ογ ρΓΟνίΟε Ηίδ 
Γειηαιΐίδ / ο6δβι-ν3ΐίοηδ Γογ εοηδίΟει-αίιοη. ΤΗε ΟοπΙγεοΙογ δ!ΐ3ΐ1 ΐίιεΓείοΓε εοηιρίγ \νϊίΗ 
ίΙιε 'ΓΟΑ'δ τεπιαΛδ / οΗδεινίΐίίοηδ 3ΐκ1 ιε-δυΗιηϊί ίΗε 0ϋ3ΐίίγ Ρΐηη ννϊίΗϊη ίεη ( 10 ) ϋαγδ 
αίίει· ίΗε 6αΐε οί τεοεΐρί. Ρίη3ΐ αρριοναΙ 6γ Τζ)Α $1ΐ3ΐΙ 6ε ροΓίοπηείΙ χνϊΐΗΐη ίΗε 
ίο 11 οννΐη£ ίεη ( 10 ) ϋαγδ. 11 ίδ αεεερίεΟ ίΗαί ίΗε ΟαϋΙϊίγ Ρΐ3η πηρίεπιεπίείΐ 6γ ίΗε 
ΟοηΐΓ3θίθΓ εουΐό 6ε, ίοΐΐοννΐη^ ίίδ 3 ρρων 3 ΐ, δυρρίενηεηίεά 6γ δρεοίίιε αϋάϊίίοηαί 
Γεςυίιειτιεηίδ, ννΗίεΗ δΗβΙΙ 6ε νηυίυβίΐγ 3£Γεε<1 6εί\νεεη ίΗε Ραιΐίεδ. 

7 . ΤΗε γπ3)ογ δο6εοηίΓ3είθΓ5 δείεείεοί 6γ ίΗε Οοη(Γ3είοΓ ννϊίΗ ίΗε ΡιΐΓθΗ3δεΓ 5 
οοηδεηί, 5Η3ΙΙ πτιρίεττιεπί 3 ()υ 3 Ηίγ ΑδδΐΐΓ 3 ηεε δγδίειτι Ρογ ίΗε ρΓοΟυείδ 3Π(1 δεΓνιοεδ 
3δδϊ^ηεί1 ίο ίΗει-η 6γ ίΗε ΟοηίΓβείΟΓ ί1ΐ3ί δΗαΙΙ δβίΐδίγ ίΗε ΓοςυΐΓειτιεηίδ οί ϊδΟ 9002 3π<1 
150 9001 . Αΐίεπιβίΐνεΐγ, ίΗεγ 5Η3ΙΙ ίιτιρίεπιεαΐ 3 0 )ιΐ 3 ΐίίγ δγδίειτι 3ρρΓονε6 6γ ίΗε 
Οοηΐΐ'3θίθΓ ϊη 3οεοΐ(ΐ3ηοε ννϊίΗ Ηϊδ ^υα 1 ^ίγ Αδδΐιταηεε δγδίεηι ρΓοεβόιίΓεδ. 

8 . Α11 ϊηδρεοίϊοηδ 3 ηϋ ενβίαβίίοηδ δΗβΠ 6ε ρειΤοπτιείΙ ίη δαεΠ 3 ιπεποογ ΐΗ3ί \νί!1 
ηοί υη<3υ!γ εΐείβγ ίΗε \νοιΤ. Αηγ (Ιοευηιεηί 3η6 63ί3 άΉιοΗ ίΗε ΟοπΙγεοΓογ \νϊ11 δίΛηΠί 
ίο Τξ)Α, ΗΝΡδ 3ηε1 ζ>ΑΚ Γεδρεείίνεΐγ ίοτ 3ρρΓθν3ΐ 5 Η 3 ΙΙ 6ε Γείυτηείΐ ίο ίΗε 
ΟοηίΓΒΟίΟΓ, \νΐίΗ ίΗε 3 ρρΓθρπ 3 ίε 3ρρτον3ΐ ογ εοιηιηεηίδ, ίί 3ηγ, \νιίΗίη ί\νεηίγ (20) 
ϋαγδ ίτοιτι ίΗε δαΗππδδΐοη άβίε. Ιη ίΗε ενεηί ίΗε 6οευπιβηί3ίίοη ίδ ηοί Γείυτηεά 3ίίεΓ 
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ίΗβ Ιηρδε οί ίννεηίγ (20) 03γδ, Ιΐιβ δΐιΗπιίΙίεΟ άοευιηοηΐ 3η0 ά3ΐ3 $Ηα11 6ε εοηδί<3εΓε<1 
'ηρρΓονεεί 

9. ΤΗε ΟοηίΓ 3 θΙθΓ ογ ίΗε Μαίη 3υ6εοηΐΓ3εΙθΓ εΐΐϋΐΐ 3<1νϊ$ε ϊη ννηίϊη£ ίΗε Τζ)Α, 
ΗΝ08 3ηά ζ)ΑΚ. Γε$ρεοΙίνε1γ οί ίΗε ^ν&ίΐβΐϊίΐϊΐγ οί ιη3ίειΪ3ΐδ 3η<1 ίίεηΐδ Γεα<1γ ίοΓ 
ΡβοίΟΓγ Αεεερί 3 ηοε Τεδίδ (ΡΑΤ) αί ίΗε δυΗεοηίΓαείοΓδ’ ριειηίδεδ, 3ί 1ε3δί Γίνε (5) 
ν/οιίαηΐ' Ραγδ ίη 3(1ν3ηεε. Ιη αιΐϋίίίοη. ίΗε ΟοηίνηείοΓ δΐιαΐ! ηοίίίγ, ίη ίΗε δαηιε 
ηιαηηβΓ, α6οαΙ ρΓεΙίιηίηαιγ ίηδρεείίοπδ 3ΐκ! ίιι-ρΐϋηΐ ίεδίδ 3ί Ιε3δί ΐΙίΓεε (3) \νοι1αη£ 
Ραγδ ϊη αάναηεε, 50 ίΙΐ3ί ίΗε ()ΑΚ 3ηϋ ίΗε ΙηδρεεΙΟΓδ ηΐ3γ αίίεικί. 

10. ΕβοΗ ίηδρεοίίοη δΙΐ3ΐ1 εοηηηεηοε 3ΐκ1 6ε εοηάιιείείΐ ρΓΟίηρΙΙγ ίη ογΟογ ηοί (ο 
υηάυΐγ ΟεΙαγ ίΗε \νοΗί, 3θεΓ ίΗε εοηίιβείυαΐ ίίειηδ ιηαίΐε 3Γε 3ν3ίΙα61ε ίοΓ ίηδρεείίοη. 

11. ΙιτεδρεοΙίνε οί ίΗε 30ίίνίίίεδ οί ίΗε Τ()Α, ΗΝ05 αηΟ ζ)ΑίΙ, ίΗε ΟοηίΓαοΙοΐ' ίδ 
ηοΐ τεΙεαδεΟ ίπχη Ηίδ δοΐε τεδροηδίΡίΙίΙγ ίοΐ’ ίΗε δαίίδίαείΟΓγ 3η0 ίίιηεΐγ εχεευίίοη οί 
ίΗε Ρι·ο)εεί. 

12. ΤΙιε ΡυιεΙιβδεΓ δΐιαϋ απηηΐ'ε α ΟεΛίίιοαίε οί Οοηίοπηίίγ (ΟοΟ) ίο 6ε ίδδυείΐ ίοΓ 
Ο3θ1ι δυΗιηαπηε, ίη 3εεοιοΐ3ηεε \νίίΗ ίΗε ΟονεπηηεηίαΙ Ουαίΐίγ Αδδίπηηεε Κ.ει>υΐ3ίίοηδ 
οονεπη^ ίΗε δυΗηιβπηε 3ηε1 ίίδ δγδίειηδ. 

13. Εδρεείαΐΐγ ίοΓ ίΐιε Ρ 3 θΚ 3 ^ε Μ3ίεπ3!δ ί1ΐ3ί ννίΙΙ 6ε ιη3ηιιί30ΐυι-€(1 / ιηοόίίιείΐ ίη 
Οειτηαηγ ίοΓ ίΐιε 5υ6ιπ3πηεδ, 3 0εΓίίίιε3ΐε οί Οοηίοπηίίγ (ΟοΟ) $6311 6ε ίδδυεά 6γ (Ηε 
Οονεηηηεηί 3 ΐ ρααΐίΐγ Αδδυπιηοε οί ίΗε ΚερυΗΙίε οί Οεππ3ηγ (Β\νΒ), \νΗίεΗ 5 Η 3 ΙΙ 6ε 
3ΐτ3η^ε(1 6γ ίΗε ΡυΓοΗβδεΓ ίη 3οεθΓίί3ηοε ν/ίίΗ ίΗε ΙηΙεΓ£θνεπηηεηΐ3ΐ δβΐ'βεηιεηί 
(3ΤΑΝΑΟ 4107). 

14. ΤΗε ιη 3 ίεη 3 ΐδ 3η0 δγδίειηδ οί δυΗιηαπηε 1, ν/ΗίεΙι \νί11 6ε ηιο<1εππζε<3 3Π(1 /ογ 
ιηοΟίίίεΟ, δΐιαίΐ 6ε αοεοιηραηίείΐ 6γ ΟεΛίίίεβΙεδ οί ΟοηίοπηίΙγ ίδδυεύ 6γ ίΗε ιεΐεναηί 
ιηαηυίΒείυιεΓδ. ΤΗε ίιη3ΐ ρροΟυείδ (δυΒΜΑΚΙΝΕδ) δΗβΠ 6ε αεεοιηρβηίεά 6γ ίΗε 
ΟεΠίίίεαΙε οί Οοηίοπτιίίγ (ΟοΟ) εουηίεΓδίβηεά 6γ ίΗε Τζ)Α οί ΟΡΟΙΑ. \νΐιεη ίΗεδε 
εει 1 ίίΐ 03 ίεδ 3 ΐ-ε ίδδυεά, αήεΓ ίΗε δυεεεδδίΰΐ οοιηρίείίοη οί η11 3 οεερί3ηοε ίεδίδ &ηό 
ίπ 3 ΐδ, ίΗε ςιΐ 3 ΐίί 3 ίίνε άεΐΐνετγ οί ίΗε δυΗπιαήηεδ ίδ εοηδίάετεΟ 3δ ρεΓίοπηεΟ. 
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15. ΡεΓ80Π3ΐ εχρεηβεδ οΡ ίΐιε ΡυΓοΙι&δβτ’δ ρεΓ$οηηε1 ( 33 ΐ 3 πεδ, 1 Χ 3 νε 11 ίη§, 6 θ 3 π 3 ίη§, 
Ιοάβϊηβ, 6 ε 3 ΐί 6 ίηδίΧΓ&ηοε είε.) 35 δεί ΡοιίΗ ϊη ίΐιϊδ Αιΐϊοίε, 563 Π 6 ε 3 ί Ι 6 ε εοδί 3 γν 1 
εχρεηδε οΡ ί 6 ε ΡιΐΓθ 1 ΐ 35 εΓ. 

16. Τ 6 ε ςυβίίΐγ δΐ 3 ηίΐ 3 Γίΐ 5 130 3 ΐκ 1 Α(^ΑΡ, \νΗΐοΗ 3 Γ 6 ν 3 ΐί <1 31 ί 6 ε ΙίΓηε Λΐ$ 
ΟοηίΓ 3 θΙ 6 εοοιηε 5 εΡΡεείΐνε 3 η 6 ΓεΡεη-ε<1 (1ΐΓθυ«1ιου( ίΐιΐδ Αιΐΐοίε, δΐΐδΐΐ 6 ε πτιρίειηεηίεό 
3 ιί 6 6 ε νβΐίεΐ υηΐΠ ΐ 6 ε ίίη3ΐΪ83ίίοη οΡίΗίδ (οηίπιεί. 

17. \νϊΐ1ι ιεδρεεί ίο ίΐιε ΡιίΓεΙιαδεΓδ ρεΓδοηηεΙ Γείβίεοί ννϊίΐι εαείι 3υ6ηηαηηε 
355 ΐ§ηε 6 ίο ίΐιε ΟοπίΓ 3 είθΓ ! 5 ρΓειηίδεδ Ρογ ίΙιε ΪΓηρΙεΓηεηίαίΐοη οΡ ίΐιϊδ ΟοηίΓ 3 θ(, 16ε 
ΟοηίΓαοίΟΓ $6311 ρΓονϊ(1ε Γβίεναηί ΡβαΙΐίϊεδ. $ρεείΡιεε11γ ί 6 ε ΟοηίΓ3θίθΓ 5 ΐΐ 3 ΐ 1 ρΓονϊάε 
αη οίΤιεε Ρογ Ιΐιε 03ρί3Ϊη, 3 η οΡΡιεε Ρογ Ιΐιε οΡΠεεί'δ αικί 1ίνίηι> 5 ρ 3 οε$ (οΡΡιοε, (ΐΓε 8 $ίη§, 
Γοοιη είε.) Ρογ Ι 6 ε τεεί ρεΓδοηηεΙ. Τ 6 ε οΡΓιεεδ Ρογ ί 6 ε Οαρίαϊη 3 η<ί ΟΡΡιοεΓδ ννί 11 6 ε 
εςυίρρεά ννϊίΐι Ιείερίιοηε, ΡΟ, Ρ 3 Χ είε. 
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ΑΚΤΚΧΕ 14 

ΑίΧΕΡΤΑΝΟΕ ΤΕ3Τ3 ΑΝΟ ΤΚΙΑΕ3 

1. ΤΗε Αεεερίαηεε Τεδίδ 3ηά Τηπίδ οί ίΗε εςυΐριηεηί 3η<1 ΙΗε δγδίειτίδ ίο 6ε 
ηιοίΐεπιίδεά (ηε\ν βικί ιηοάίΓιεά), Γερ3ΪΓε(1 από οοηδίηιείε <:1 Γογ ε3ε1ι οΓίΗε 5υ6ιτΐ3πηε5 

1. 2 & 3, 35 ίΗε ο3$ε ΓΠ3γ 6ε, 5 Η 3 Π 6ε ρεΓίοππεΗ 35 ίοΙ 1 ονν$: 

1.1 Ρ30ί0Γγ Αοοερίαηοε Τε5ί5 (ΡΑΤδ) ίο 6ε εοικίυοίεά αί ίΗε 
ΟοηίΓαείΟΓ'δ 3Πί1Πίδ δυΗοοηίιαοίΟΓδ' ογ δυρρΙϊεΓδ' ρΓειηΪ 5 ε 3 . 

1.2 Η3ι6οιιγ Αεεερί3ηεε ΤπαΙδ (ΗΑΤδ) ίο 6ε εοηάυοίεϋ 3ί ίΐιε 
ΟοηίΓβΟίΟΓ’δ δΗφγ 3 Γ<Ι 

1.3 863 Αοοερί 3 ηεε Τπ 3 ΐδ ( 8 ΑΤ 5 ) ίο 6 ε εοικΙυείεΗ 3 ίίει- οοιηρίείίοη 
3 ΐκ 1 Γιΐίϊπβ ουί οίεαείι 8 α 6 ιηαπηε. 

2 . ΡΑΤ5 Γεΐ3ίε(1 ννϊίΗ ίΐιε ννοιΗδ ίΐιαί \νιΙ 1 6ε ρειΐοππεοί αί ίΐιε ΟοηίαείοΗδ 
ρΓεηιίδεδ δΗαΙΙ 6ε εοικίυείεοί υικίει- Ιΐιε ιεδροηδίΗϊΙΐίγ ο( ίΐιε ΟοηίΓϋείοΓ. 

3. ΤΙιε ΗΑΤδ 3 η 6 $ΑΤδ δΗαΙΙ 6 ε ρειίοπηείΙ υηϋεΓ ί 6 ε ιεδροηδϊΗϊΙίίγ οΓ ίΐιε 
ΟοηίιαείΟΓ. Τ 6 ε Αοοερΐ 3 ηεε Τε 5 ί 5 3 Π (1 1 π 3 ΐ$ (ΡΑΤδ, ΗΑΤδ 3 ηϋ 3ΑΤδ) 3 Γ 6 Πδίεϋ ίη 
ίΐιε ιείειεηεε Ηδί οί ίεδίδ 3 Π (1 ΙπβΙδ οί' Βι»ι. 0603 οί Αρρεικϋεεδ 1 & 3 οί Αηηβχ Α οί 
ίΐιίδ Οοπί^εί. 

4 . Τ 6 ε ίεδί 5ρεεϊΓιθ3ΐϊοη5 ίθΓ ΡΑΤδ, ΗΑΤδ 3 ΐι <3 5 ΑΤδ 5Η3ΙΙ 6 ε ρΓονίάείΙ ίο ίΗε 
ΡιΐΓεΙΐ356Γ }3ί65ί Γίνε ( 5 ) ιηοηίΐΐδ 6 είθΓε δείιεείυΐείΐ $ΐ&Π οίίΐιε Γ65ρεοίίνε ίεδί αδ ρεΓ ίΗε 
ΟοηίΓβοί. 

5 . υηΓιηίδΗείΙ ννοιΗ, Ηείεείδ, Ηείίεΐεηεϊεδ, οιηίδδίοηδ 3ΐΐ(1 63ηΐ3§65 3506 Γί 3 ΐηε <3 
(Ιυιίη^ ίΗε ΡΑΤδ δΐιουΐά 6ε εοιτεοΐεεί 6γ ίΗε ΟοηίΓΗείΟΓ 35 ρεΓ βΗονε ρ3Γ3£Γ3ρ1ι 1 , 
ννΐιο δΐιαίΐ 6ε τεςυπεΗ ίο τερεαί ίΗε Γε1εν3ηί ρ3Γί οί ΡΑΤ οί ίΗε εοιτεδροη(ϋη§ δγδίειτι, 
ννΗεΓε ηεεεδδβΓγ, ΐη οπίετ ίο «ΙβιηοηδίΓδίε ίΗε εοιτεεί ίυηεΐΐοηΐηβ οί ίΗε εςυίριτιεηΐ / 
δγδίειτι. 

6. ΤΗε εοπιρίείϊοη οί 3 ΡΑΤ, ΗΑΤ ογ 8ΑΤ δΗβΙΙ ηοί 6ε ινίίΗΗεΙά ινΙιεΓε οηΐγ 
γπΙπογ άείεοίδ οί ίΗε ΗεΙινεΓ&ΗΙεδ βχίδί, 6αί δυεΗ (Ιείεοίδ δΗ&Η ηοί ρΓενεηί ίΗε 




3966 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


αοεοηιρΙίδΗιηεηΙ οί 3η ορβΓ3ίίοη3ΐ ογ πιί$$ίοη εδδεηίί3ΐ ίυηείίοη ογ ^εορβπϋδε 
ρεΓδοηηεί ογ εφίίρτηεηί δβίείγ. δυοίι άείεείδ δΗβΙΙ 6ε τεοΙϊΓιείΙ 38 $οοη 35 Γε3δοη361γ 
ρο$5Ϊ6Ιε. Ιη 03$ε οί ΡΑΤ 35 ρεΓ ρ3Γ3§Γ3ρΚ 1.1 ΙιβΓβοί οΐείεοίδ $1ΐ3ΐ1 6ε τεείΐΚεά 6είθΓε 
ΡΟΒ/ΡΟΑ (ΙεΙίνεΓγ ίο ίΗε ΟοπΙγηοΙογ. 

7. Α!1 Αεεερίβηεε Τπαΐδ (ΗΑΤδ, 5ΑΤ5), δΐιαίΐ 6ε εοηίίυείείί 6είθΓε ίΗε <ίο1ϊνοΓ>· 
οί εδοΗ διώιηβπηε. ΡηΛ οί Αεοερί3ποε Τε$(5 αηίΐ ΤπδΙδ ιηίΐγ 6ε οοη<1υοίο<1 <3υπηι» ίΐιε 
ν/αιταηίγ ρεποίΐ, ίί ιηυίυϋΐΐγ 3£ΐεε<1 αροη. 

8. Τ6ε ΡυΓοΚηδερ δΐιηΐΐ ιη&Ηε 3ν3Ϊ1ε61ε ίΗε οίίϊοεί'δ αηοΐ 0 Γε\ν ηεεάεά 1 'ογ ίΗε $ΑΤδ 
οί ίΚε 5ιι6ιτΐ3πηβ8, ννΗεη ιεςυεδίειΐ 6γ Ι6β (ΤοηίΓαείΟΓ. Ρογ ί6ϊδ αη α<ίν 3 ηεε ηοίίεε ιη 
ννπίίεη ίοπτι 31 Ιεηδί ίΙίΓεε (3) τηοηίΗδ ρποι- ίο ίΗε ίοΓεεεεη 5ΐ3ΐΐίη£» εΐηΐε οί $ΑΤδ ννίΐΐ 
6ε ρΓονίάεά ίο Ι6ε ΡυΓεΗ35ει· 6γ ΙΗε (ΤοηίΓαείΟΓ. 

9. Αεεερίαηεε Τεδίδ αη(1 Τπ3ΐδ (ΡΑΤ, ΗΑΤ, 3ΑΤ) εειτϊεϋ ουί είίεν ίΙιε ί)ε1ίνοιγ 
οί 16ε 5α6Γηαπηε5 35 ρεΓ 36ονε ρ 3 Γ 3 §Γ 3 ρΗ 7 ογ 35 οίΐιεπνίδε 3^Γεε<Τ δΐιείΐ 6ε 
οοικίυείεεί υηίΙεΓ ίΗε ΓεδροπδϊΗίΙϊίγ οί ίΙιε ΡυιεΙιαδεΓ. Ρογ ίΠεδε Ιεδΐδ 3ηϋ ίπβίδ οη 
τεςυεδί οί ίΙιε ΡαΓθΗ35ει· ίΗε ΟοηίηιείοΓ ννϊΐΐ ρΓΟνϊιίε ίΗε ίηδίΓυιηεηίδ 3 $ ίοι εδεεη ΐη ίΗε 
ιεΐεναηί 3£Γεε(Ι 1ε$1 ρΓθεε(1ΐ!Γε5 ίοΓ ίΗε εχεουίϊοη οί ίΙιε ραιΐΐευίαι· ίεδίδ ογ ΙπαΙδ, ίί 
ηεεεδδΒΓγ, 3η<3 ίΗε ρεΓδοηηε! 35 (3εοηιεί1 ιιρριορπαίε 6γ ίΗε (ΤοηίιχείΟΓ ίοΓ δυρροιί. 

10. ΤΗβ ΡιΐΓθΗ35εΓ $Η3ΐΙ ρΓονίάε ογ δΗπΙΙ απχη^ε ίΗε 3ν3ϋα6Πίίγ 31 Ηί$ εχρεηδε οί 
οίΗεΓ η3ν3ΐ $1ιίρ5, 3ΐΓ0Γ3ίί, ΗεΙίεορίεΓδ 3ΐκ3 ί3Γ§είδ ηεεε553ΐγ ίοΓ ίΗε εχεουίϊοη οίΗΑΤδ 
3η(1 δΑΤδ, \νΗίε1ι τεςιπΓε δυοΗ 3ν3Ϊΐ36ίΗΐγ. ΡυιΐΗεπτιΟΓε ίΗε ΡυΓθΗ35εΓ δΐιαίΐ ριονίίΐε 
ίΗε ηεεε$$3Γγ \νε3ροηδ (38 δεί ίοιίΗ ίη Αηηεχ Ο) ίοΓ ίΗε εχεουίϊοη οί ίΗε Γε1εν3ηΙ ίε$ίδ 
αη<1 ίπηίδ 35 5ΐϊρυΐ3ί0(1 ΐη 53Ϊ(1 Αηηεχ ογ 35 ιτιυίυηΐΐγ 3£ΐεε(1 υροη. 

11. ΤΗε ΡυιχΗ38εΓ δΐιείΐ ριοουιε ίΗαί ίΗε 3ρρΐΌρΓΪ3ίε τε§υΐ3ίθΓγ ίΓ3ΐηε\νοΓΐ<; 
§ονεπΊΪη§ ίΗε ίεπηδ 3ΐκΙ εοηεϋΐίοηδ οί ίΗε ρεΓίοππ3ηεε οί $ΑΤδ οί 5υ6Γη3πηε8 2 3 πγ 1 
3, ϊη ΟίεεΗ; ίειτίίοηΕΐ \ν3ίεΓ5 56311 6ε εη30ίε<1 ίΗε Ιαίεδί ίΗε ΐ3ίεδί δϊχίγ (60) ϋ3γδ ρι ϊοΓ 
ίο ίΗε εοπίΓηεηοεηιεηί οί δΑΤδ Γογ δυΗιηβπηε 2. Το ίΗί$ είίεεί ίΗε (ΤοηΐΓ3θίθΓ δΗβΠ 
ηοίϊίγ ΐη \νηίΐη§ ίΗε ΡυΓεΗ3$ετ ηΐηείγ (90) ϋ3γ$ Ηείοίε ίΗε δε6ε(3υ1ε(1 63ίε ίοΓ 
εοτητηεηεεΓηεηί οί δΑΤδ ίοτ δυ6τη3ηηε 2. Ιη 0356 οί ίδίΙυΓε οί ίΗε ΡογοΗ3$6γ ίο εη3οί 
δυοίι 3ρρΓθρη3ίε τε^υΙαΐοΓγ ΐτ3Γηε\νοΓ]<: \νίΐ6ίη ίΗε 3ίθΓεπιεηΙίοηε(] ρεηοά, ίΗεη ίΗε 
ΟοηίταείΟΓ 56.311 6ε εηίΐίίετί ίο 3η εχίβηδΐοη οί ίΗε (ΙεΙίνεΓγ ρεηοά(5) ρΓθνί<1ε<1 ίοτ ίη 
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Αιίίείε 24 ρ3ΓΒ§τ&ρ1ΐ8 1.2-1.3 οΓ ίΗίδ ΟοηίΓβοί Ηγ οηε (1) ϋ&γ Γογ οεοΗ ϋΕγ βΑογ ίΗε 
ΙΕρδε οί ίΗε ΕΓοΓεηιεηίίοηεύ ρεπού Γογ ν/ΗίεΙι ΙΗε ΓεϊΙογο οΓ ίΗε ΡυΓοΗηδΟΓ ίο εηβοί ίΗε 
ΕρρΓορπΕίε Γε^υΙηίΟΓγ ίτ3Γηε\νοΓΐ( Γογ ίΗε 5ΑΤδ οΓ δυΗηίΕπηεδ 2 3ηύ 3 ρεΓδϊδίδ. ίη 
οΕδε $υεΗ ΓειΙογο οΓ ΙΗε ΡιιγοΗε$ογ ρείδίδίδ Γογ πιΟΓε ΙΗεπ ηίηείγ (90) 03γδ εΑογ ίΗε 
Γεοείρί Ηγ ίΗε ΡυΓοΙίΕδεΓ οΓ ίΗε ΕΗονε ηοίίεε οΓ ίΗε ΟοιιΙγεοΙογ Γογ ίΗε οοππηεηοειηεηί 
οΓ ίΗε 5ΑΤδ Γογ δυΗιηαπηε 2, ίΗε 3ΑΤδ Γογ ίΗε 53ΐύ δυΗηίΕπηε δΗαΙΙ Ηε είεβιηοεί Εδ 
εοιηρίείοεϊ. ΤΗε αΗονε δΗαΙΙ αρρίγ ηιυίαίΐδ ηιυίαηύίδ \νίίΗ ΓΟδρεεί ίο ΙΗε 3ΑΤδ Γογ 
δυΗηιαπηε 3. 

12. Αεουδίίε αηύ ηΐ32ηείϊε δϊεπΕίιίΓε ίεδίδ Γογ δυΗιηαπηεδ 2 3ηύ 3: 

1η ΟΕδε ίΗαί αήεΓ ίΗε δυοοεδδίυΐ εοιηρίείίοη οΓ ε! 1 ΗΑΤδ Εηύ δΑΤδ Γογ 
δυΗιηαπηεδ 2 αηύ 3 Εηύ ρπΟΓ ίΗεΪΓ ύεΙίνεΓγ ίο ίΗε ΡυΓοΙίΕδΟΓ, ίΗειε αιε ηο Γ3θίΙίίίοδ ίη 
Οηεοοε Γογ ίΗε εχεουίίοη οΓ ίΗε ΕοουδΙίο αηύ ηια^πείίο δί^ηαίυΓο ίεδίδ Γογ ίΗε δαίύ 
δυΗιηαπηεδ, ίΗεη ίΗε ΓοΙ!ο\νίη£ ννίΐΐ 3ρρ)γ: 

12.1. ΟεΙϊνοιγ οΓ 3υΗιη3ππε($) δΗαΙΙ Ηε ρεΓίοιτηεύ ίο ίΗε ΡυιοΗαδει·, 
ρΐΌνίεΙεϋ ίΗαί 311 οίΗει οΗΙίί’βΙίοηδ οΓ ίΗε (ΤοπίΓαοίΟΓ ννίίΗ Γεδροοί (ο ίΗε 
ΟεΗνει-γ Εηύ Αεεερίαηεε οΓίΗε ιεΐοναηΐ δυΗιηαπηε αοοοιύίιΐβ ίο ίΗε Γοηίπιοί 
Ηδνε Ηεεη ίόΙίϊΙΙεύ, ενεηίυΕίΙγ ΓΟδί ροίηίδ δίίΐΐ ίο Ηε εΐεατεεί. Ρίνε (5) ϋαγδ 
ΗεΓοιε (Ηε ύεΐίνεΐ'γ οΓεαεΙι δυΗιηαπηε ίΗε ΟοηίιαοίοΓ $Ηα11 ίδδυε απύ ρΓεδεηί ίο 
ίΗε ΡυΓοΗΕδεΓ 3 εοψθΓ3ίε “Ραγιηεηί ΟυαΓΕηίεε ΓεΙΙοί 1 ΓιΓίεεη ρεΓοεηί (15%) οΓ 
ίΗε ρποε οΓ ίΗε ΓΟδρεείίνε δυΠηίΕπηο ε$ Γείεπτού ίο ίη ΑιΤίεΙε 5 ρ3ΐ’3§Γ3ρΗ 3 
ΗεοεοΓ. ΤΗίδ ^Ραγτηεηί Οιΐ3Γ3ηίεε ΠείίεΓ’ \νί11 Ηε ναΐίύ ύυπη£ ίΗε ν,ΉοΙε 
ρεπού οΓ εχεουίίοη οΓ ίΗε Εεουδίίε απύ ιηαβηείίο 5ί§η3ίυΓεδ αηύ ννίΐΐ Ηε 
Γείυιηεύ ίο ίΗε ΟοπΙγεοΙογ ΕίίεΓ (Ηε δυεεεδδΓυ! εοιηρίείίοη οΓ ίΗεδε ίεδίδ. ΤΗεδε 
ίεδίδ πιυδί Πάνε Ηεεη οοηοΐυύεύ ννίίΗίη 3 ρεπού οΓ Γίνε (5) ιηοηίΗδ ΕίίεΓ ίΗε 
ύεΐίνει-γ ύαίε οί ββοΗ δυΗιηαπηε. ΑίίβΓ ίΗίδ Γίνε (5) ιηοηίΗ ρεπού, ίη 035 ε ίΗε 
ίεδίδ ΗΕνε ηοί Ηεεη ροιίοπηεύ, ίΗε ΡΕγιηεηί ΟυΕΓΕηίεε ί,οίίεΓ δΗαΙΙ Ηε ΓεΙυπιεύ 
ίο ίΗε ΟοηίΓΕΟίΟΓ. 

12.2. Ιη ίΗε \ναιτΕηίγ ρεπού οί δυΗτηαηηεδ, 35 ρεΓ Αιίΐοίε 17, ίΗε ίίηηε 
ηεεύεύ Γογ ίΗε εχεουίίοη οί ίΗεδε ίεδίδ 5 Ηε11 Ηο αύύεύ. 
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ΑΚΤΙΟΕΕ 15 

ΡΕΒΡΟΚΜΑΝΟΕ νΑΕΙΙΕδ ΟΡ ΤΗΕ δυΒΜΑΚΙΝΕδ 

1. ΤΗε ρετΤοπτοηοε οί ίΒε 5υΒηη3πη05 3 Η 3 ΙΙ 6ε ίη βεεοιχίΒηοε \νίΐΗ ίΒε 
Γεςαίι·ειηεηΐ3 Ιπίό <3οννη ίη Αηηεχε$ Β 3 γκ 1 Β1 οί ίΗΐ3 (3οηίΓ3θΙ. \νϊίΗ Γ6£3Γ(1 ίο 
δυΒιτιηπηε 1 είηοε ίΒε ροΓίοπτιβηοε οί ΙΒε 33Ϊ(1 δυΒηιβπηε ί5 <1ερεη8εηΙ υροη ίΒε 
ρΓορεΓ ρβΓίοπη3ποο οί (Ηε ηοο6533Γγ ΓοραίΓ ννοιίο, ϊη οΓίΙεί' ί!ιε 5ρεοϊίιοο1 ρβΓίοΓτηαηοε 
ν3ΐυε3 οί 11ιΪ5 δαΒιηηπηε ίο Βε ιηεί, ίΐιε Ρυπ;Η3$εΓ 3Ηα!Ι αοοερί ίΐιε 3ϋνίεε οηιΐ 
ΓεοοΓηιτιεικΙαίίοηε οί ίΙιε ΟοηίΓ3θίθΓ ίθΓ ίΒε 3<1ί1ίΐίοη3ΐ ν/0Γΐί3 (ίί 3ηγ) ϊόεηίίΓιεί! Ιο Βε 
ηεε<3ε(1 <1υπη£ ίΐιε εχεουίίοη οί ίΒε Γθρ3ΪΓ \νοΓΐ<5 35 ρεΓ ίΒε ίϊη»! Βεραίι- δροοϊίϊοηίϊοη. 

2. ΟείαίΙειΙ ςυαηίίί3ίϊνε ναΐυεδ ίθΓ εν3ΐΐ)3ίϊη£ ίΒε ρεί'ίοιτηβηοε ογ ίΒε 3ίαίιΐ5 οί 
ε3θΒ οί ίΒε δηΒηιαηηεΕ 3γο 5ρεοίίίε(1 ίη Αηηεχεδ Β αικί Β1 οί Ιΐιί$ ΟοηίΓαοΙ, ίθΓ ίΙιε 
ίθ1Ιοινϊη§: 

2.1 Ρογ ίΒε 8υΒηΐ3πηε 1 : 

2.1.Ι.ΡΒιίίοπτι 

2.1.1.1 δυιίθοε δίαΒΠίίγ ΜΟ (Μείαοεηίπο Ηοί^ΐιΐ) 

2.1.1.2 δυΒιηει^είΙ δίαΒΗίίγ ΒΟ (5ί3Βί1ϊίγ Ηεί^Βί) 

2.1.1.3 Κ.65εΓνε οΤΒιιογαηογ 

2.1.1.4 Μ3χ. 5ιιΒιτΐ0Γβε(1 δρεεά (ΒηίίεΓγ) 

2.1.1.5 Μ3χ. διιΒιτιεΓβεό δρεβό (Ριιεί Οεΐΐ) 

2.1.1.6 Μ&χ. δηθΓΐοε11ίη@ δρεειΐ (ϋϊεεεί) 

2.1.1.7 Μ3Χ. δυΓί3οε δρεε<3 (ϋίε5ε1) 

2.1.1.8 Μ3Χ. διιΒιτιεΓβειΙ Οηπ$ίη§ Κ.3η§ε (ΒηίίεΓγ) 

2.1.1.9 διιΒηιεΓ§0(1 0ηπ5ΐη§ Κ.3η§ε (Ριιεί Οεΐΐ) 

2.1.1.10 Τ3είϊθ3ΐ Ιη<ϋ$θΓ0ίίοη Κ.3ίε 
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2.1.1.11 Τ301Ϊ03) ΟϊβΓηεΙεΓ 

2.1.1.12 ΕηνίΓοηπιβηίαΐ (3οη<ϋΐί οη$ 

2.1.1.13 Ο3νϊΐ3ίΐοη 

2 . 1 . 1.14 ννεΙεΛοιτιο ΝοΪ 56 

2.1.1.13 (Γοιη&αΙ 5γ5ΐειη 5εη$0Γ ΑοουΓαογ (Γπίεπα 

2.2 Ροΐ' ίΐιε 3υ5ηΐ3Γίη65 2 ϋΐΐίΐ 3 : 

2.2.1. Ρΐ3ΐίθΓτη 

ΜεΙαεεηίπο Ηεϊ^ΙιΙ 
5ίαΡίϋΙ:γ Ηεί^ΙιΙ 
Ι2ε$ει·νε οί' Βυογυηογ 
Οΐνίη§ Τε$ί ϋερίΐι 

Μίΐχίιηυιη 3υΡιηεπ»ε<ί 8ρεβ<1, ΒαίίεΓγ 
Μαχίιηυιτι 8υ6νηεΓ}'ε<3 5ρεε<3, Ρυεί Οεΐΐ 
Μβχίιτιυιη 5υ1>ΓηεΓ£β<1 3ρεε<3, Μ35ί Ορεπιίίοη 
Μδχίιτιυηι ΒυιΤαεε 8ρεε<3, ϋϊε$ε1 
Μαχίιτιυνη δυβιηε^εά εηιΪ5ίη§ Γ3η§ε \νίϊΗ ββίίειγ 
3υΙ)Γη6Γ£ε(1 εΓαΪ5ίη§ Γβη§ε \νίί1ι Ρυεί €ε!1 
ΤίεΙϊεΗΐ ίηε1Ϊ5θΓβΐίοη Γ3ίε (Ρ' 035ε- 8%) 

Τυείϊουί ίη<3Ϊ5θΓεΐίοη πιΐε ( 2 ηΰ 03 $ε - 12 , 5 %) 

Τ301Ϊ031 (ΙΐΕΐτιείεΓ 
ΕηνΪΓοηηιεηΐΗΐ οοη<3ίΐίοη$ 


2 .2.2. 3ί§η3ίυΓε5 
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\ν&{6Γ-(κ)Γηβ ΝοΪ56 
Μ3§ηείίο 3ί§π3ΐυΓε 
ΤΓ3Π5Ϊ6ΠΪ ΝοΪ56 
Οβνίίηίίοη 

2.2.3 Οοινώίΐί $γ5ίεηι 

3. ΟθΓπρυί3ΐϊοη, δπηυΐΒίίοη Ιε5(5 3ηά/θΓ ίπ3ΐ5 ιη3γ 6ε 03Γπε<3 ουί 3$ δρεείίιεεΙ ϊη 
Αηηεχ Α οί ίΗί$ ΟοηίΓ3θί ίη οιχΙεΓ Ιο ρΓονε ίΙΐ3( ίΐιε ρεΓίοηη3ηοε, ογ ίΐιε 5ί3ίυ$ οίεαοίι 
ίπϋίνίο1υ3ΐ 3γ$ίειη 3ηί1 - \νίιεΓε 3ρρ1ίθ3β1ε - ίΗε 3υ6ιτΐ3πηε 35 3 οοιηβίηείΐ Βγδίειη 
(ίηοΐυεϊίη^ ΟΡΕ $γ5ίεηΐ5) - Ϊ3 ίη οοπιρ1ί3ηοε ννίίΐι ίΐιε ΓεςυΪΓοηιεηίδ 3$ δρεοίΓιεό ίη 
Αηηεχε$ Α (Αρρεηί1ίοε5 1 & 3), Β 3ηά Β1, 33 3ρρΙίεαΕ>1β, οί ίΐιίδ ΟοηίΓηεί. 

4. 1η ο33ε οί ίαϋυτε οί 3ηγ 5γ3ίειη ίο ιηεεί ίΗε Τεοΐιηίοαΐ δρεοίίιεβίίοη 35 ρεΓ 
Αρρεικίίοεε 1 3ηοΙ 3 οί Αηηεχ Α οί ίΐιϊδ ΟοηίΓ3θί, ίΗε ΟοηΐΓβεΙοι· \νί]1 εχεια5ε 3ϋ 
αν3Ϊ1αΗ1ε ιειηο(1ίθ3 (ο οΗίαίη κίεηίίίϊοαίίοη αηό οοπεοίίοη οί ηΐ3ΐίυηείίοη από 
οοιτεοίίοη ογ ιερίβοεηιεηί οί ίηυΐίγ εςιιίριηεηί. Ρογ ΟΡΕ Αιΐίοίε 21 οί ΙΗΪ5 Οοηίπιοί 
3ρρ1ίε5. 

5. Ιί ίΗε ρεΓίοηηαηοε ν3ΐυο3 οί 5υί>ιη3πηε$ 1ΐ3νε ηοί Ηεεη νεηοΗεϋ 35 ρεί’ Αηηεχ 
Β 3Π(3 Β1 Γ85ρεείίνε!γ, (Ηεη 3<3<ϋίίοη3ΐ1γ Αι1ίο1ε5 25 αικ1/θΓ 27 ΙιεΓεοί (ίί 3ρρΙίθ3Η1ε) 
5Η311 3ρρ1γ. 
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ΑΚΤΚΧΕ 16 

ϋΕΕίνΕΚΥ ΑΝϋ ΑΟΟΕΡΤΑΝΟΕ ΡΚΟΟΕϋυΚΕδ 

1. Αίί6Γ ίΚε 51100635ίίΐΐ ΟΟΓΤφΙείίοη οί 311 ΡβΟίΟΓγ, ΗβΛοΐΙΓ 3η<3 563 Αοοερίβηοε 
ΤεδΙδ 3ΐκ1 Τπ3ΐδ (ΡΑΤδ, ΗΑΤ$, 3ΑΤδ), εχοερί δΐιοΗ ίε$ί5 ιηιιΐυβίΐγ 3£Γεε<1 (ο 5ε 
ρεΓίοππει! <1ιιπη§ ί5ε \ν3ΐτ3η1γ, Ιο οΙεηιοηδίΓβΙε ίΙιε οοηίοηοίίγ οί εαείι 3υ5ηΐ3πηε 
\νίί5 Ιΐιϊδ Οοηίιαοί, ίΙιε 5αί<1 8ιι5ιηαπηε οΐεαιι, ραϊηίαΐ βικί δαίεΐγ ιηοοιεϋ δΐιβίΐ 5ε 
3εοερ(ε3 5γ ίΙιε Ριιγο1ι356γ'5 Αοοερίβηοε ΟοΓηιηΐίίεε 3η<1 3 ϋεΙίνεΓγ βηοί Αοοερίβηοε 
ΡγοΙοοοΙ 3$ ρεΓ Αηηεχ Ν οί ί)ιΪ5 ΟοηίΓ3θΙ δΙιαΙΙ 5ε Ϊ55ΐιε(1 βικί 5υΙγ 3Ϊ§ηε(1 5γ ί5ε 
ΟοηΐΓ3εΙθΓ 3ΐκ1 ίΙιε ΡαΓθΙΐ356Γ’5 Αοοερίβηοε (ΤοΓηηιίίίεε, οειΐίίγίη£ ίΗβί ίΙιε 53ί<1 
8υ5ιη3Γίηε 1ΐ35 5εεη Γηοάειτιίζεί) 3ΐΐ(1 ΓερΒίτεί! ογ οοη5ΐιυοίε<1, α$ Είτε 0356 ηΐ3γ 5ε, ίη 
βοοοπίβηοε \νίΐ5 ίΐιίδ Οοηίνβοί. Τΐιίδ ρΐΌΐοοοΙ \νί 11 οοηίβίη α άεοΙβΓβίίοη οί νναιταηΐγ 5γ 
ίΙιε ΟοηίΓ3θίθΓ ΐΐιπΐ 15ε διώιηβπηε ίδ <3β1ϊνειεοί ίίεε 3ΐΐ(1 οίεβι - οί 3ηγ 1ίεη$, οΐβίιηδ, 
ηιοιίβαβεδ ογ οίΙιεΓ εηοιητώιβηοεδ ιψοη ΙΙιε διώηιβπηε Άηό 311 οί Ιιογ οοιτιροηεηίδ. Αί 
ίΙιε ίϊιτιε οί (1εΙίνει-γ, 15ε Οοη(Γ3θίθΓ δΐιβίΐ Ιΐ3ΐκ1 ονεν Ιο (5ε ΟΙιίεί οί ίΙιε 1η$ρεοίθΓ5 ΐ5ο 
οει1ίίϊθ3ΐ6$ δίίρυΐβίεεί ίη ίΐιίδ Οοη(Γ3θΓ. 

2. Μιπογ (Ιενίαίίοηδ Γγοιπ (5ο α^πεείΐ ρειίοπηαηοε <ΐ3ί3 ογ ίΐείίοίεηοίοδ ννΐιίοΐι 
ννίΐΐ ηοί α<1νεΓ86ΐγ αίίεοί ΙΙιε ίυηοίίοη οίίΐιε 3υ5ιτκιηηε 5ΐΐ3ΐΙ ηοί ΙιίιπΙεΓ (5ε βοοερίηηοε 
οί (5ε 5υ5ηΐ3πηε 5υί δΗβΙΙ 5ε ιεοΐίίΐβίΐ 3$ (ο 5ε βιρ'εεά ίη ΐΗε Γείενβηί ϋεϋνεΓγ αη(1 
Αοοερίβηοε ΡγοϊοοοΙ 35 ρεΓ Αηηεχ Ν οί ίΐιίδ (Τοπικοί. 

3. ν/ίίΗοιιί ρ^ικϋοε ίο ίΙιε ρΓονίδίοηδ οί ΑΓίίοΙε 7 ρ3Γ3§Γ3ρ5 1, 3ί ίΙιε ηιοιηεηί 
ί5ε ϋεΙίνεΓγ 3η<1 Αοοερίβηοε ΡγοϊοοοΙ 35 ρεΓ Αηηεχ Ν οί 11ιί$ ΟοηίΓβοί οί ί5ε 
διΛπιβπηε ίδ <3υίγ δί^ηεά, ίΙιε ίχιΐΐ ρΐΌρειΙγ, ρο55ε$5Ϊοη βικί Π5^ οί ίΙιε 53Ϊ<1 2υ5ηΐ3πηε 
3Γ6 ίΐ'βηδίειτείΐ ίο ΡυπΑβδει. 

4. Τ5εΓε ννίΙΙ 5ε 3 "ΡΓε-ΤΓβηδίί Ρεποίΐ" 3ί ίΙιε (ΤοηίΓβοίοΓδ ρΓειηίδεδ Ρογ 6305 οί 
ίΙιε 2υ5ιτΐ3Γίηε5 οί ηοί πιογο ί1ΐ3η ίουιίεεη (14) ϋ3γδ οοηιιηεηοίη^ \νίί5 ίΙιε ϋβγ 
ίο11ο\νίη£ άεϋνεΓγ βηό βοοερίβηοε οί ί5ε Γείενβηί 8υ5ιη3ΓΪηε 5γ ί5ε ΡϋΓθ1ΐ35εΓ. 
\νίί5ίη ίΗίδ ΡΓε-ΤΓβηδίί Ρεηο<1 311 3υο5 Γειηβίηίηβ ίίεηΐδ 35 Κβνε 5εεη 3§Γεεά 35 ρεΓ ίΙιε 
Οεΐίνεηγ 3 η<! Αοοερίβηοε ΡγοΕοοοΙ 35 ρεΓ Αηηεχ Ν οί ίΗίδ ΟοηίΓβοΙ \νίΙ1 5ε Γεοίίίϊείΐ 
ρποΓ ίο (ΙερβιίυΓε οί ίΗε 3υ5ηΐ3πηε, Ργοπι ί5ε ΟοηίΓβοίΟΓ’δ ρΓΟίηίδΟΞ. 
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5. Ήιε ΟοηίΓΗΟΐΟΓ από Ηίδ 5ΐιΙκχ>ηΐΓ3θΙθΓ$ 3ηά $υρρ1ϊβΓ$ πιπγ ρει-ίοπη \ν3ΐτ3ηίγ 
ννοΛ οη ίΗε 8ιιΙ)πΐ3πηθ5 <1απη§ ίΗείτ ΡΓε-ΤΓ3η$ϊί Ρεήοοίδ. 

6. ΤΙιε ΡιιγοΗ 386Γ \νϊ11 βιταη^ε ε3θ1ι δυβπιαπηε ίο ίε3νε ίΐιε ρΓεπιϊδεδ οί 1 )ίο 
Ο οηίΓ3θίθΓ οη ογ βείοιε εχρΪΓ3ίίοη οίίΗε τεΙεναηί δυβιηαπηε'δ ΡΓε-ΤΥβηδίί Ρεηοοί. 
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ΑΚΤΙίΧΕ 17 
ννΑΚΚΑΝΤΥ 

1. ΤΗε \ν3ΓΤ3ηίγ ίοΓ εβείι δαΕΓηπηηε δΐιαίί βρρίγ 33 ίοΐΐοννδ: 

1.1. ΤΗε ΟοηίΓ 3 θίθΓ ννπιτβηίδ ίΗε Γηθ(1εΓηίζ3ΐίοη αη<3 ιεραΪΓ ννοΛ ίοΓ 3υ6ιτΐ3πηε 
1 ,35 (ΙεδεπΕεΗ ίη Αηηεχ Α οί Ιΐιίδ ΟοηίΓαεί. Γογ 3 ρεηοίΙ οί ηνεΐνε ([ 2) ιηοηίΗδ 
Γγοιπ ίΗε ίΐαίε οί δυΕιηαπηε Γ αεοερίαηοε 35 ρεΓ ΑτΙΐοΙε 16. ΡυπΙιειτηοΓε ίΙιε 
ΟοηΐΓβοίΟΓ 5ΐΐ3ΐ1 ίΓ3η5ίεΓ ίο ίΗε ΡοΓοΙιαδεΓ ίΗε εχίδΐίη^ νναηαηίίεδ Γεοείνεά Εγ 
ννβγ οΓ 355 ί§ηΓηεηΙ Γγοιώ ίΐδ 5ΐ)ΗοοηίΓ3είθΓ5 3η<ί 5υρρΙίεπ5, 35 ΐΗεδε \ν3ΓΤ3ηίίε5 
5ί3ΐκ1 35 οΓ ΕϋΟΑ. 5υο!ι ινβιτηηίϊεδ βΙίβΙΙ αρρίγ ίΗεη ίΙΪΓεείΙγ ϊη ίανοιίΓ οΓ ίΗε 
ΡοΓοΙιαχεΓ ννΐιο εΐιοΐΐ Εε νεδίείΐ ννϊίΗ αΙΙ π^Είδ 3ΐκ! εΐαίιηδ 3^3ΪΠ5ΐ (Ιιε Γεδρεείίνε 
5αΕοοηίΓ3είοι7δυρρ1ίεΓ υηάεΐ' (Ιιε ίεππ3 αη<3 οοη<ϋίϊοπ5 οί 63θ1ι δΐιοΗ νν3ΐτ3η1γ. 
\νϊίΙιιη ίΗίδ ρεπού ίΗε ΟοπΙγοοΙογ ίδ ιεδροηδίΕΙε ίο Γεηιειίγ αί Ηίδ εχρεηδεδ 3ηγ 
(Ιείεείδ εβυδείΐ Εγ ίααΐΐγ ν/ΟΓίατιαηδΗίρ ογ ΗείεεΙίνε ιηαίεπβίδ. ΤΠίδ ίηοΐιχίεδ ίο 
ίηνεδΙί& 3 ίε ίΗε γοοϊ 03υ3β οΓ ίΗε εΐείεεί ογ (Ιείίείεηείεδ 3Πί1 ίο εηδΟΓε ίΙΐ3ί ίΗε 
33Ϊ(1 Γοοί οαυ 56 βΗοΙΙ ηοί οοοιιγ ϊη ίΙιε Γεδρεείίνε δγδίεηΐδ ογ εςυίριηεηί ίη ίΗε 
3υΓπη3πηε 1 3 βαίη. ΤΗε Ρυιοΐιαδει- 8ΐΐ3ΐ1 αΐΐονν ιιηΗίικΙει-ΟίΙ εχ3ηιίπ3ίΐοη αηοΐ 
τειτιεοΐγ οί ίΗε ΗείεοΙίνε ρ3Γί 3η<3 ίΗε ιοοί εβυδε οί ίΗε (.Ιείεεί ογ άείιείεηεγ. ΤΗε 
νν3ΓΓ3ηίγ <1θ6$ ηοί οονεΓ 3ηγ (Ιείοείδ ογ (Ιείίείεηείεδ (Ιυε ίο ηοπηαΐ \νε3Γ 3ηΗ 
ί 63 ΐ*, ννΓοηβ ογ ηε^Ηβεηί ΗβηΗΙίηβ 3ικ1/ογ η^ϊηίεηαηεε, ηείδ οΓ ΟοΕ από ν/Γοη£ 
Γΐ 3 ΐκϋιη§ οΓ 11ιϊγ(1 ρ 3 Γΐίε$ πογ Γερίαοειηεηί οΓεοηδίηηαΗΙε ίίειοδ 3ηά ίΗε ΟΡΕ. 

-1.2. ΤΗε ΟοηίΓ 3 θΐθΓ \ν3ΐΓ3ηΙδ 3υΕιτΐ3ηηε5 2 3η<1 3, 35 (ΙεδαϊΗεό ίη Αηηεχ Α οί 
ίΐιίδ ΟοηΐΓ 3 θΙ, ίοΓ 3 ρεποεί οί εί§Πίεεη (18) ιηοηίΗδ 5ί3Γίίη£ Γγοιτι ίΗε δεΗεθυΙεεΙ 
(ΐ3ίε ίοΓ ΐΚεΪΓ (ΙεΙΐνεΓγ 35 8ίίρυΐ3ΐε(1 ίη ρ3Γ3βΓ3ρ1ΐ8 1 .2 3ηί1 1 .3 οί Αι-Ιίείε 24 
ΙιβΓεοί (ίΗε “\ν3ΐτ3ηΐγ ΡεηοΗ Γογ $υΗηΐ3πηεδ 2 αηά 3"). ΤΙιε οοΓηιηεηοείΏεηΙ 
οί ίΗε \ν 3 ΐτ 3 ηίγ ΡεηοΗ ίοΓ 3υΗιτΐ3πηε5 2 3η(1 3 $1ΐ3ΐΙ Εε εχίεηΗεΗ Γογ 35 1οη§ 35 
ίΙιε ΙεΙΐνεΓγ οί ε3θ1ι οί ίΐιεδε 5υΕΐΉ3πηε5 ίδ ί1βΐ3γε<1 Γογ Γ6350Π5 3ίΙπΕιαΐ3Ε!ε ίο 
ίβυΐΐ οί ίΗε ΟοηίΓαείΟΓ. ν/ϊίΗϊη ίΗίδ ρεποΗ ίΗε 0οηίΓ3θίθΓ Ϊ5 Γεδροηδίΐιΐε ίο 
τειηοάγ 3 ί Ηίδ εχρεηδεε 3 ηγ άείεείδ 03ΐΐ5ε(1 Εγ ί3υ1ίγ χνοΛπιβηδΕίρ ογ άείεείίνε 
πΐ 3 ίεΓΪ 3 ΐ 5 . ΤΤιϊδ ίηεΐαίΐεδ ίο ίηνεδίΐ£3ίε ίΗε τοοί 03υδε οί ίΗε (Ιείεεί ογ 
άείϊοϊεηεΐεδ 3 ηθ ίο εηδίίΓε ίΕ3ί ίΗε 53ί(1 τοοί οβυδε βΗβΙΙ ηοί οεευΓ ίη ίΕε 
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Γεδρεείϊνε δγδίεπίδ ογ εςιπρπιεηί ίη (Ηε 3ιιΗΓη3ηηεδ 2 3ηά 3 3§3ίη. ΤΗε 
ΡυΓθΗ 3 δεΓ δΗβΙΙ β11ο\ν υηΗίηΗεΓΟί! εχβηιίηβίιοη 3η4 ΓεπιεΗγ οί ίΗε άείεείϊνε 
ρ3ΐ1 3η<3 ΐΗε γοοΙ ο3υ$ε οί (Ηε άείεεί ογ (Ιείιαεηεγ. ΤΗε \ν3ΐΓ3ηίγ άοεδ ηοί 
εονετ 3πγ άείεοίδ ογ (ΙεΓιοίεηοίεδ Ηιιε ίο ηοπτοί \νε3Γ 3γκ1 ίε3Γ, \νΓοη§ ογ 
ηε^ΐΐβοηί Ηαη<31ίη£ 3π<1/ογ Γη3ίηίοη3ηο6, 3ε(δ οί Οθ(1 3η(1 \νπ>η£ ΗβικΙΙϊηβ οί 
ΐΗϊπΙ ρβΓΐίεδ πογ Γερίβεειηεηί οί οοηδίηηβΗΙε ίίειηδ 3η<3 ίΗε ΟΡΕ. 

2. ΤΗε νναιταηίγ ρεποίΐ οί δγδίεπίδ, εςιπριπεπί ογ ίίεηΐδ οί ίΗε 8υΗηΐ3Γίηεδ 
ΓβρβίΓεϋ ογ Γερΐ3οε(1 αηάεΓ ίΗεδε εοικϋίίοηδ οί ννβιταηίγ δΗβΙΙ Ηε εχ1εικ)ε(1 αικί ίΗίδ 
εχίεηδίοη 5 Η 3 ΙΙ Ηε εςυβί Ιο {Ηε Είπε ίΗεγ εβηηοί Ηε ιΐδεοί ίη δεΓνίοε. 

2.1 ΤΗε Οοη(Γ30ίοΓδ οΗ1Ϊ£3ίίοη ίη 03δε οί νναιτ3η(γ $Η3Ι1 Ηε, 31 ίΗε 
(2οηΐΓ3είοΓ3 ορίίοη, ίο ρΓοπιρίΙγ τερβίΓ ογ ριονϊίΐε Γορίβοεηιεηί ραιΐδ οί ίΗε 
(Ιείεοίίνε ίίειη. Ιη εαδε 3 Γερίαοεηιεηί εβηηοί Ηε ρεΓίοπηε<1 Ηγ ίΗε 
5υΗιτΐ3πηο’δ 0Γε\ν ίί δΗβΙΙ Ηε οβιτίείΙ οηί Ηγ {Ηε ΟοηίΓβοίοΓ. 

2.2 ΤΗίδ ννβιτβηΐγ ίδ δΐιΗ]εοί Ιο ιεοείρί Ηγ ίΗε ΟοηίιαείΟΓ οί α ννπίίεπ 
ηοίίοε οί ίΗε εΐοίεεί, ρΐΌΐηρίΙγ §ίνεη, ίη αοοοιχίαηεε ννίΐΗ ίΗε ρΓοεεϋυΓε α$ 
ρΐΌνί<1ε<1 ίοΐ' ίη Αηηεχ Ο οί ίΠίδ Οοηίιαεί ιιροη δΐιοΗ ϋείεεί οοιηίηίζ ίο ίΗε 
αΐίεπίίοη οί ίΗε ΡϋΓοΗαδεΓ αηΗ α ιεοείρί Ηγ ίΗε ΟοηίΓαείΟΓ οί δυοΗ ηοίίεε ίη ηο 
θ3$ε Ηεγοη<3 ίΗε \ν3ΐτ3ηΐγ ρεποό 3$ ερρΙίοβΗΙε. 

3. ΤΗε (2οηίΓ3θίθΓ, 3ί ίΗε εη<3 οί ν/βηβηίγ ΡειίοοΙ ίοΓ διιΗιηαπηεδ 2 εηίΐ 3, 38 
άείϊηε<1 3 Ηονε ίη ρ3Γ3§Γ3ρ1ι 1.2 οί ίΠίδ ΑιΤίοΙβ, δΗβΙΙ (ΓβηδίεΓ ίο (Ηε ΡυπΤιβδεΓ ίΗε 
\ν 3 ΓΤ 3 ηίγ οί ίΗοδε δγδίειτίδ ογ εςυίρπιεηί ογ ίίειηδ οί δυΗηηβπηεδ 2 ίη<3 3 ν/ΗίεΗ 3Γε 
νν3ΐτ3ηίε(1 Ηγ Ηίδ 3αΗοοηίΓ3θίοΐδ Γογ 3 ρεπο<3 ίβδίίηβ ηιοιε Ιΐΐ3η ίΗε \νοπ3ηίγ ΡεποΗ 
Γογ 3ιιΗΐΏ3πηεδ 2 3ηά 3. 

4. Ιη 03 δε 3 ννβιτβηίγ είθίιη οβη οηΐγ Ηε Γειηε4ίε(1 31 3 δΗίρ τεροΐΓ ίβοίΐίΐγ, ίΗε 
ΡυΓεΠ 3 δεΓ 3η<3 ίΗε ΟοηίΓβοίΟΓ δΗβΙΙ 3£Γεε ίο Ηπη^ 3ηγ δγδίειη, εςυίρηιεηί ογ ίίεηι Γογ 
εχεευίίοη οί ίΗε ηεοεδδ3Γγ \ν3ΓΤ3ηίγ ΓερβίΓδ ίο (Ηε ΟοηίΓαοίοΓδ γ3Γ(1, ίο εχεεαίε (Ηε 
ηεεε$δ 3 Γγ \ν 3 ΓΤ 3 ηίγ Γερβίτδ ιτΐ3(Ιε (ΗεΓο, ογ Ηβνε ίΗε δβιηε ιτιβάε 3ί ίΗε ΡυΓθΗ3δεΓ δ 
Ν 3 ν 3 ΐ Βαδεδ, ογ 3 ηγ οίΗεΓ ΜεάίίεΓΤβηεβη ογ ΕυΓορεβη ροΛ, δεΙεείίη§ ίΗε πιοδί (ίπιε 
3η<1 εοδί είίιεϊεηΐ βΐίετηβίίνε. Ιη ίΗε ί\νό ίβίίεΓ 03δεδ ίΗε (ΤοηίΓβοίοΓ δΗ3ΐ! τεΐηιΗαΓδε (Ηε 
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ΡιίΓοΙιοδεΓ ίΉβ οοδί οί πΐ3ΐαη§ δοοΗ ΓβρΗΪΓδ &η<3 ρΓονίθε 3ί Ηίδ εχρεηδε δρεοίοΐΐδίδ ίί βο 
3§Γ66ά ν/ίίΗ ίΗε νΥΕίτβηίγ Εη§ΐηεεΓ. 

5. ννΗεη ρεΓίοιτηίηβ ννοιτοπίγ \νοΛ ίΗε ΟοπΙγηοΙογ ιτΐ3γ τεςυεδΐ ίΗε ΡογοΗ336γ Ιο 
ιηαΐίε Β3δε 8ρ3Γ6 Ρβιίδ ονβίΙοΗΙε ίο ίΗε ΟοηίτοοίΟΓ’δ ρεΓδοηηε! οη 3 1θ3η Ηοδίδ ννΗϊοΗ 
δΙΐ 3 ΐ! 5ε τερίαοεί! 6γ ίΐιβ ΟοηίΓ3θίθΓ (ΓΙΕ (1Ν00ΤΕΚΜ5 ΕεϋΙίοη 1990, ΡυΗΙίοαίίοη Νο. 
460) ΡΪΓ3ευ$. 

ίη 03 δε ίΗε (ΤοηΐΓ3εΙοι· Γ&ϊΙδ ίο (ϋϋ^βηίΐγ ηίίεηΟ ίο 3ηγ ΡυΓοΙιοδεΓδ \ν3ΓΤ3ηίγ οίβΐιη 
ννίΐΗίη 3 ρεποΟ οί ίΙιίΓίγ (30) ϋβγδ Γγοιπ τεοείρί οί ίΗε Γείεναηί ινοιταηίγ ίοπη, ΐΗβη 
ίΗε ΡυΓθ1ΐ3δ6Γ δ1ΐ3ΐ1 6ε εηίιίΙεΟ 3) ίο 1ΐ3νε ίΐιε (ΙείεοΙ Γεηηχϋείΐ Ην ίΗε Γεδρεοίϊνε 
ιτιαηαίδοίυΓεΓ / δορρΙίεΓ 3π0 ίΗε ΟοπίΓΗΟίοΓ δΗαΙΙ ΓείιτιΗοΓδε ίΗε ΡογοΗ3$6γ Γογ οηγ οοδί 
ΓεαδοηαΗΙγ ίηευιτεΟ ΐΗεΓεΗγ, ογ 6) ϊη εαδε ίΗε (ΤοηίΓΒοίοΓ ϊδ (Ιιε ΓηοηυίοοίοΓεΓ / δαρρΙϊοΓ 
οί (Ιίο ϊίειη Ηείη^ 506)601 ίο δυοίι ννβιταηίγ οΐαίιη, Ιΐιε νν3ΓΤ3ηίγ ρειίοίΐ Γογ δυοίι ϊίειη, ϊη 
αάίΐίίίοη ίο ννΗαί ϊδ δίοίεϋ ίη ίΐιΐδ Αιΐϊοίε 17 δΐιοΐΐ 6ε εχίεηΟεΟ 6γ 16ε ρεποί! 6εί\νεεη 
ΟοηίΓοοίοΐ' δ τεοείρί οί ΡοιοΙιαδΟΓ’δ ΓεΙεν3ηί \ν3ΐτ3ηίγ ίοηη υρ ίο ίΗε Γερβίτ οίίΗε ϊίειη 
ογ εχοΙιαη^ε οίίΐιε ρ3ΐΐ 6γ ίΗε ΟοηίΓ3θίθΓ, 35 αρρΙΐοα6Ιε. 

6. Τ6ε €'οηίΓ3θίθΓ οικΙβιίαΕεδ ίο οονεΐ' ίΗε εχρεηδεδ οί: 

6.1 ΤΓ3Π5ροΓΐ3ΐίοη, ίΥεί^Ηί, ίηδυιοηοε αη(1 ιεροί γ οί ίΗοδε οίείεοίίνε 
εςυίριηεηί ογ ίίειηδ αικΙεΓ ίΙιε ν/οιταπίγ ίεηηδ οί Ιΐιίδ ΟοηίΓοεί εεηί 6γ ίΙιε 
ΡοΓοΙιαδεΓ ίο ίΗε ΟοηίιηοίΟΓ ογ Ηίδ $ο6οοηίΓ3θίθΓ5 οιχΐ νίοε-νεΓ53. 

6.2 ΤΓοηδρΟΓΐηίίοη, ίτείβΗί 3 η 6 ίηδΟΓβηοε 3 θοοπ 3 ίη§ ίο ΙΝ00ΤΕΚ.Μ3 
1990 Γογ ίθΓ\ν 3 Γ< 1 ίη£ ίο ίΗε ΡυιοΗ 3 δεΓ 3 η (1 Γείοπηηβ ίο ίΗε (ΤοηίΓ 3 οίθΓ ογ Ηίδ 
$ο 6 οοηΐΓ 3 θίθΓδ, 311 ΓβςοΪΓείΙ $ρεοΪ 3 ΐ (Ιενίοεδ ηεοε$ 53 Γγ Γογ ίΗε ΙΐΌθ 61 εδΗοοίίη§ 
3 η (1 Γ 6 ρ 3 ΐΓ οί 3 (ΙοΓηο^εΟ εςυίριπεηί. 

6.3 Εηιρίογιηεηί οί δρεοίβΐίδίδ ίη 0356 δυοίι ειηρίοντηεηί 1ΐ3δ 6εεη ββΓεείΙ 
ίη 3θθθΓ(ΐ3ΐιοε ννίίΗ ρ3Γ3£Γ3ρ1ι 4 οΗονε. 

6.4 Οοδί οί Γείϋ1ίη§ οί ίΗε οχγ§εη ίοηΗδ 3ικ1/ογ ΗγάΓΟ^εη 5ίθΓ3£ε ΙοηΚδ, ίί 
άυπη@ \ν 3 ΓΓ 3 ηίγ ννοΛδ ίΗε ενοουοίίοη οί δυοίι ίβηΕ ίδ ηεοεδδΟΓγ 3η6 ίΗε 
(Ιείεοί ογ (Ιείιείεηογ ίδ τεΙοΙεΟ ν/ίίΗ ίΗε ηε\ν ογ ΓηοοΙίίίείΙ εςυίριηεπίδ. 
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7. Ουπη§ ίΗε \ν3ΐτεηΙγ ρεποοΙ ίΗε ΟοηίΓεείΟΓ Ϊ8 ίο ίυπιίδΗ ίΗε ΡιίΓοΗεδεΓ &Η 
τεραίΓ ογ ΓβρΙβεεΓηεηί ΐίοιηδ ΐη ίΐιε δΚοΓίεχί ΓεβδοηεΒΙε ροδδίΗΙε ίΐιτιε, 35 ρεΓ 36ο νε 
ρ3Γ3§Γ3ρ1ΐ 5. 

8. ΤΗε \ν3ΐτ3ηΐίε$, ο61ί§3ίίοηδ 3ΐΐ(1 ΙίεΗίΙίίίβδ εχρΓεδδΙγ Γηεηίίοηετί υη(1εΓ ίΗϊδ 
ΟοηίΓ3θ1 3Γ6 εχείυδίνε 3η<3 5 Η 3 Η οοηδίίίυίε ίΗε 5θ!ε ίίεΒίΙίίγ οί ίΗε .ΟοηίΓ3θίθΓ υηεΙεΓ 
Ιΐιίδ Αιΐίείε; ίη ηο εαδε δΗεΙΙ ίΐιε ΟοηίΓαείΟΓ Ηενε 3ΐιγ οΒΙϊξαίίοη ογ 6ε ΙίεΗΙε ίοΓ 
εοηδεςυεηίίαΐ, (Ιίτεοί ογ ΐικΙίΓεεί (]αηια§ε5, εχεερί α$ δρεοίίϊοεΙΙγ ρι-ονίίΐείΐ Γογ ίη ΐΗίδ 
ΑηϊεΙε. 

9. ΤΗε 0οηίΓ3θίοΓ $1ΐ3ΐΙ πιεΗε ενείΙεΒΙε, οπε (1) ν/3ΓΤ3ηίγ ΕηβίηεεΓ ίοΓ αΠ ίΗε 
δυΒηιεηηεδ, 31 ίΐιε όΐ5ρο53ΐ οί ίΗε ΡιΐΓθΗ3δει\ ίτοιη ίΗε <33ίβ οί ίΗε 3οοερί3ηοε οί εεείι 
δυΒηιεπηε αηΐϊΐ ίΗε Ηείε οί εχρίΓ3ίίοη οί (Ηε \ν3ΐτ3η£γ ρεποά οί εεεΗ διώπΊαππε 3$ 
ίοιε$εεη ίη ίΠίδ Αιΐίοίε. ΡΓοεείΙυΐ'65 οοηεεπιίη^ ίΗε ν/αιτβηίγ Εη§ίηεεΓ 3Γ6 Ιαίίΐ 3ο\νη 
ίη Αηηεχ Ο οί ίΗίδ (ΤοηΐΓ3θΙ. ΡυιΐΗει· ηεεεδδαΓγ ρΓοεεΗιΐΓβδ ίη αϋοΙίίίοη ίο ίΗοεε οί 
Αηηεχ Ο οί (Ηί$ Οοη(Γ3θΙ ννίΙΙ Βε εδίθΒΙίδΠεί] Βεί\νεεη ίΗε ΡυΓοΠεχεΓ εηΗ ίΗε 
(7οηίΐ'3θΙθΓ ίη 3υε ίίιηε. 

10. ΤΗε ΡιπεΗεδεΓ εεεερίδ ίΗαί (Ηε εΒονε ν/αιτεηίγ Εη^ίηοεΓ ιηαγ ΒοεπΙ (Ηε 
δυΒηιεπηε ννΐιίΐε ίί ίδ ορε^Οη^ 3ί δεε. Ιη δΐιοΐι οεδεδ Ηε δΗεΙΙ τεοείνε ίΗείΙίίίεδ 
εοιτεδροηΟιη^ ίο ΙΗοεε οί εη οίίΐοεί' οί ίΗε ΗεΙΙεηίε Ν3\ γ εί ηο οΗβι^ε. 

11. ΤΗε ΟοηίΓ3θίθΓ 3οεερί$ ίο εονεΓ αΙΙ ίΗε νναιτΒπίγ οΐ3ίιτΐ5 οί (Ηε ΡυΓθ1ΐ3$εΓ 35 
ίΗεγ 3Γ6 ΒείίηεΗ ίη ί!ιί$ Αιΐίείε 17. 
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ΑΚΤΚΧΕ 18 
ΤΚΛΙΝΙΝΟ 

ΤΗ© ΟοηίΓΗΟίΟΓ ννϋΐ 3ΐτΗη§β ίΓ3Ϊηίη§ Ιο (36 ρΓΟνΐάει! Γογ (Ηε ορεΓβίίοη βηά ιηΗΪηίεηΗηοε 
οί Ιΐιε ηε\ν αηίΐ ιτκχϋΓιείΙ εςυίρπιεηί / δγδίειηδ οί δυ&ιτιβηηε I 3δ δίϊρυΐ3ΐε(1 ϊη ί1ιε 
ΑιΙϊοΙε I 1 ) οΓΐΙιίδ ΟοηίΓΗεΙ. 
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ΑΚΤΚΧΕ 19 

Εοοίδτϊε δυρροκτ (Εδ) 

1 . ΤΙιε ΟοηίΓαοίΟΓ $1ια11 ριονίάε ίο ίΗε ΡαΓθΗ356Γ Εο§ί$ίίε δαρροιί (Ε3) Γογ ίΗε 
5ιώιη£ΐπηε5, (ΙείαϊΙείΙ ίη Β^τ. 0700 οΓ Αρρεηίϋχ I 3ηοΙ 3 Ιο Αηηεχ Α οΓ Οιε 
ΟοηίπκΛ. 

2. Τ!ιο Εο«ί$1ΐο δυρροιί ί$ ιΙεΓιηεΟ 33 ηοίΐνΐίίεδ αη<1 (ΙεΙίνεΓίώΙεδ ηοεο553ΐγ Ιο 
εηίίΟΙε ίΐιε ΡυιεΙίϋδεΓ ίο ίηίε^ίε ηενν ογ ιηοΟίΓιεΟ εςυϊριηεηί/δγδίεΓηδ ίηίο ίΗε 
ΡυΓθ1ΐ35ει-'3 ΟΓβαηϊδαίίοη ρΐΌοε<1ϋΓε5 αη<1 Ιο ριερ3Γε ΐϊΐ3Ϊηίοη3ηοε, ιτΐ3ΐεπαΙ 
ηΐ 3 η 3 ^εΓηεηί 30ΐίνίΐίε5 2η<ί ίΓ3Ϊηΐη§ 3η<3 33 δρεοίΓιείΙ ίη ίΐιε ίοΐΐον/ϊηβ (ΙεΙίνεΓαβΙβδ, 
ννΐιΐοΐι πιο δρεαΓιεΟ ίη Αρρεηιΐίχ 1 οΓ Αηηεχ Α οί ίΓιίδ ΟοηίΓαεί Γογ 3ιώι-η3πηε 1. ΤΓιε 
3εορε οΓ δυρρίγ αηΟ δεΓνίοοδ 35 Ιο 0ε <1ε1ίνεΓ6ώΤοη<3εΓθ<3 υηΟεΓ ϋΗΪ5 Οοηίπιοί Γογ 
δυΒηιαπηεδ 2 αικΙ 3 ίδ ίΙεδαίΟείΙ ίη Αηηεχ Ρ1 ίη ίΗε ςιίθηίίίγ 35 Γοςυίιείΐ Γογ 
διώιηαπηεδ 2 αηεΙ 3. 

2.1 ΜαίεπηΙ δυρροΓί Γογ ηενν αικΙ/οΓ ιηοΟίΠοΟ εςαίρι·ηεηΙ/$γ$ίειη$ Γογ ίΐιε 
δυΗιηαπηε 1. 

2.1.1 Οη ΟοαίίΙ 5ρ3ΐε ραιΐδ Γογ 3 ηιίδδίοη οΓ ΓιΟγ (50) άαγ5 8υΓ3ίίοη, 8υΙ 
5 υβ)εεί ίο ίΓιε ριονίδίοηδ οΓρ3Γ3£Γ3ρ1ι 7 οΓίΓϊίε Αιΐϊεΐε. 

2.2 ΤεοΙιηίεηΙ Εο^ίδίίε Οοουιηεηί3ΐίοη Γογ ηενν ογ ιηοΟίΓιβΟ εςϋίρηιεηί / 
$γ5ίεηΐ5 Γογ Ιΐιε δυβιηαΐ'ίηε 1: 

4 

2.2.1 5Ηίρ Μ3Π3£εΓηεηί ΟοοιίΓηεηίαίίοη 

2.2.2 $γ 5 ίειη αη8 ΕςιπριηεηΙ Οοοαιηεηί3ίίοη 

2.2.3 0Γ3ννίηίΐ3 

2.2.4 ΟειΙίΓϊεαίεδ (ΡΑΤ) 

2.3 ΤΓδίηϊη^ οΓ οη &03κ1 ρεΓδοηηεΙ Γογ Γίνε ηενν ογ ιτκχΙίΓιείΙ 
εςυΐριηεηΐ/δγείεπίδ (οηε ίίιηε ίΓ3Ϊηίη§ εχεεαίίοη 35 $Ιϊρυΐ3ίεοΙ ϊη Β§τ. 0770 οί 
Αρρεη<1ϊχ 1 (ο Αηηεχ Α οΓΙΐιίδ <2οηίΓ3εί Γογ 3ιώιη2πηε 1). 
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2.4 ΤΓ3Ϊηΐη§ (ϋουεδεδ 

ΤΤιε δεορε οί δυρρίγ αηά δεενίοεδ {ο 6ε <1εΙίνεΓε(1/Γεη(ίθΓε<1 υικΙεΓ ίΗίδ 
Οοηίιαεί ΐδ (ΙοδοηΒειί ΐη Αρρεηώχ 1 {ο Αηηεχ Α. 

3. ΤΗε ΐΓ3Ϊηΐη§ εουτδεδ, αδ ρεΓ αΗονε ρ3Γ3§Γ3ρΗ 2.3 ίοΓ δυΒιηαπηε 1 δΗαΙΙ εονεΓ 
εαείι δρεοίίίεΟ ίπιΐηίη^ δυΒίεοί ίη αιίεςυαίε ΟερίΗ. Ιο εηαΒΙε (Ηε Ιΐ'αίηεεδ (ο αοςυίτε 
δυίίίείεηΐ δΠίΙΙδ Ιο ορειαίε δαίεΐγ αικί είίιείεηΐΐγ αικί ηιαϊηίαίη δυεεεδδίυΙΙγ ίΗε ηε\ν ογ 
ιτηοεϋίίειί εςυίριηεηί/$ γδίειη δ οί (Ηε δυΒιηαπηε !. ΤΗε Ηαΐηΐηβ ηιαίεπαΐ αικί ΐΓ3ίηΐη§ 
οοαί'δεδ, αδ ρεί' Αηηεχ ΡΙ δΗαΙΙ εονεΓ εαοΗ δρεεΐίιεοί ίΓαίηϊη^ δυΒίεοί ΐη αάεςυαίε 
(ΙερίΗ, {ο εηαΒΙε (Ηε ίιαίηεεδ (ο αεςυίτε δυίίιείεηί δΙαΙΙδ ίο ορεΓ3ίε 33ίε1γ αικί 
είίίείεηίΐγ αικί ηιαϊηίαίη δυεεεδδίυΙΙγ ίΗε 8υΒηιαιίηεδ 2 αικί 3. 

4. ΤΗε Ιιαίηίηβ (ΙεδεπΒεΟ ίη 3Ηονε ραεαβΓαρΗ 2.3 ίοι - δυΒιηαπηε 1 αικί ίη Αηηεχ 
Ρ1 Ρογ δυΒιηαιίηεδ 2 αικί 3 δΗαΙΙ Ηε ρειΤοπηεά ίη ίΗε Γαείΐίιίεδ αικί/οΓ οη Βοαιχΐ ίΐιε 
δυΒιηαπηεδ, αδ δρεοίΠει! ίη Αηηεχ Α {Β^γ. 0770) οί ίΗίδ ΟοηίιταεΙ, οη 
ε^ιιίρηιεηί/δγδίειηδ οίΊΗε 8υΗπΐ3πηεδ. 

5. Τιαίηίηυ εοδίδ ιεΐαΐα! ίο ίιορίειηεηίαίίοη αιτεί ρειΤοπηαηαε οί εουίδεδ ίηοίικίίηΐ' 
ίιυίηίη” ιηεείία αικί ακΙδ αδ Ιαίιί Βόννη ίη (Πε ιβΙεναηί δρεείΓιεαίίοηδ 3Γε ίηεΙυΒεϋ ίη ίΗε 
ΤοίαΙ Βαδίο ΟοηΙπιεί Ριίεε αδ ρει - ραια^ιαρΗ 2 οΓΑΓίίοΙε 5 οί ίΗίδ (δοηίΓαεί. Α1Ι οίΠει 
εοδί $υεΗ 3δ ρείδοηα! εχρεη$εδ οΓ ίΗε ίΐ’αΐηεεδ (ε.β. δαίαηεδ, ΐΓανεΙΙίηβ / ΒοακΙ / 
ΙοΟ^ίη^ / ΗεαΙίΗ ϊηδίίΓαηεε) δΗαΙΙ Βε Βοιηε Ηγ ίΗε ΡυΓεΗ3δεΓ. 

6. Οείαίΐδ αΒοιιί ίίιηε, Βυΐ'αίίοη, ρνειεςυίδϊίεδ, ρΐαεε, ίΓ3Ϊηίη§ ιηαίεπαΐ, ιτοχίηιυηι 
ηυιπΒεΓ αικί ςυαίίίίεαίίοη οΓίΗε ραΓίίοίραηίδ εηά Γηαηα§εηιεηΐ οί εαοΗ δρεείΓιε ίΓαίηίηβ 
εουίδε αΐ'ε ουίΙίηεΒ ίη Αρρεικίίχ I (δυΒιηαπηε I) αικί Αρρεηιίϊχ 3 (δοΒιηαπηεδ 2 αικί 
3) οί Αηηεχ Α οί ίΗίδ Ο'οηΐιαεί αηΒ \νί 11 Βε δρεοίίιεΒ αεεθΓ<ίίη§Ιγ. 

7. ΤΗε (ΤοηίΓαείΟΓ δΗαΙΙ ρεοευιε 3η ίηίιίαΐ ουίίιί οί δΗίρδ' §εηεΓ 3 ΐ δίΟΓεδ ('ΤίΓδί 
ουίΤιί"). ΤΗε $εορε οί δυρρίγ ίδ (ΙεδοπΒεΒ ίη ΡΒ5 9 οί Αρρεικίίχ 3 οί Αηηεχ Α. 

8. Οπ§ίηα1 οηΒοαπί δραεε ραιΐδ δΗαΙΙ Ηε ρΓονΐΟεά ίοΓ πιοΟεΓηιζεΗ αηΒ/οΓ ηενν 
εςυίρπιεηί/δγδίεηΐδ Ηγ ίΗε ιηαηυίαείυΓβΓ οί οη§ίη αηΒ Γεδρεείϊνβΐγ (Ηε αείυαΐ 
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9. Τ8ε ΟοηίΓβοίΟΓ άεεΐ3Γεδ (8εί 8εδε(3 οη ίϋβ ο\νη εχρειίεηοε, ίΗε εχρεηεηεε οί 
ί8ε Μ3.ίη δυ8οοη(Γεε(θΓ από (8ε ιηΪ5δίοη ρΓοίϊΙε ίαΐίεη ϊηίο εεεουηί, ίΗε $ρ3Γε ρ3Γίδ, 
5ρεεΪ3) (οοΐδ, ΓπεΒδυπηβ 3ΐκ1 Ιβδί εςυϊρι-ηεηί ϊηίεηίΐεό ίο 8ε $ΙθΓε(1 οη 8θ3Γ(1 (8ε 
$ιιβπΐ3πη6 δΗαΙΙ 8ε δυίίιεϊεηί ίθΓ οη 8 ο3γ< 1 Γηείηίεηεηοβ 3η<) τεραΪΓ οί ηε\ν ογ ΓηοάϊίιεοΙ 
εςυϊρηιεηί/δγδίεηιχ οί3 ίίίϊγ (50) ϋ3γδ ιηϊδδίοη \νϊ(8 τείεΓεηοε ίο 3υ8ιτΐ3πηε !. 

Ροΐ' δυ8πΐ3πηεδ 2 αικ! 3 ί8ε δρεΓε ρειίδ, δρεοίαΐ (οοΐδ ιηεεδυπης από Ιεδ( 
εΐ}υίρηιεηΐ 3ηϋ ουίίιΐ ίηίεηϋειΙ ίο 8ε δίοιεϋ οη 8 ο3γ 8 ίΐιε δυ8ιπ3πηε$ 2 3η8 3 $8311 8ε 
δυίίιεϊεηί Γογ οη8θ3ΐχΙ ιηαϊηίεηαπεε εηεΙ τεραη- οί α ίοΓίγ (40) <4αγ5 ιηίδδϊοη. 

10. Ιη εεεοιχίαηεε ννίίΗ ηοπηοΙ δ(αη43Γ(] ρΓ3είϊεε ί8ε ΟοηίΓαείοΓ δΗαΙΙ τεςυΪΓε 8ϊ$ 
$ιι8εοηΐΓ3είθΓ5 Ιο οίίεΓ αηϋ, ίί $ο ΟΓόειεΟ, εΙεϋνεΓ δρβΓε ρβείδ Τογ ηενν ογ ιηοΟϊίιεΟ 
εςυϊρΓηεηΙ/$γ5ίεπΐ5 \ν8ίο8 3Γε εοι·ηραίϊ8Ιε ϊη ίϊί 3η8 ίυηοίίοη, 4υηη§ 3 ρεπο8 οί ίεη 
(!0) γε3Γ5 3ίίερ ίΐεΐίνειγ οί!8ε ΙϋδΙ δυ8ηΐ3πηε 8υί ηοί Ιοη§ει- ίΐιαη εί^ΐιίεεη (!8) γε3Γδ 
είίεΓ τεεείρί οί ρβγιηεηΐ οί ρεια^ιαρίί 2.2.2.1 οί Αιΐίείε 6. Ιί, ίοι - αηγ τεβδοη, 8ρ3Γε 
ραι1$ \νουΙ4 ηοί 8ε εηνιηοιε ϊη ριχκΐυείίοη ίΐιεη (8ε (ΤοηΐηιείΟΓ ιιηοΙεΠ3ΐ<:ε3 (ο ιηίοιτη 
(8ε ΡυιεΙιαδεΓ. 3ί Ιεαδί οηε (1) γεεί' Οείορε (8ε εηό οί ρπχΐυείίοη, αη8 εοπδεςυεηίΐγ 
355Ϊ5( (8ε Ρυι εΙτεδΟΓ \νΐΐ8 ριοροδαΐδ ίοι - αη εςυίνεΐεηί δοΐυίϊοη. 

11. Τ8ε ΟοηίΓοείΟΓ δΐιαίΐ ρΓονίϋε (8ε Ρυιε83δεΓ \νί(8 ΝΑΤΟ δίοε!< ΝυιηΟεΓδ ίοι - 
δυ8ιη3πηε 1 \νΗεΓε εχίδΐίη^ ίοι - (8ε ιτοΐεπεί (ο 8ε ρΓονί8ε<3 3η<) ϊη ροδδεδδίοη οί ίΐιε 
Μείη 3υ8εοηίΓαε(οι\ 

12. Τ8ε ΟοηίΓαεΙΟΓ 4εοΐ3ΐε5 (8ε 3ν3ίΐ38ί1ϊ(γ οί 1ο§ίδίίε δυρροιΐ ίοπ $ρ3Γε ρ3Γί5 3η<3 
(οοΙ$ ννϊ(8 εχεερίϊοη οί Ιο^ϊδίίε ευρροιΐ ίοΓ 0Γ3η1<033ε ίθΓ ΜΤΙΙ ίγρε 12ν493 8ίεδε1 
εη§ίηεδ υηΐίΐ (8ε γε3Γ 2020 ίθΓ (8ε 3υ8ιη3πηε 1. 
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ΑΚΤΚΧΕ 20 

ΟΚΕΕΚ ΑϋϋΕΟ νΑΕϋΕ (ΟΑν) 

1. ΤΗε Ρ3Γίϊβ$ εχρίϊείίΐγ 5ί3ΐε 3η<1 Γβεο§ηΪ5ε ί1ΐ3ί ίΗε ΟΓεεΚ ΑίΜεά νβΐυε 
ΓβςυΐΓβιτιεηίδ Γογ 3υΗιτΐ3πηε 1 Η3νε Ηεεη ίΠΠγ 3οΗίενε0 35 οί ΕΟΟΑ 3η<1 ίΐιε 
ΡυΓθΙΐ3$εΓ δΙιαΙΙ ίδ$υε υροη ΕΟΟΑ ΐΗε τεΙεναηί οει 1 ϊΓιε 3 ΐ 6 . 

2. ΤΗε εοηκίηιοΗοη οΓ διώιηαπηεΝ 2 3Π(1 3 δΐιαίΐ ηοΐ Ηε 5 υΗ]εε( Ιο 3 ηγ Οιεείί 
Α<Με<1 νβΐυε Γ6ί|υίΓ6ΐηεηΐ5. 
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ΑΚΤΙ(ΧΕ21 

ΟΟνΕΚΝΜΕΝΤ ΡΙΙΚΝΙδΗΕΟ Ε<3ϋΙΡΜΕΝΤ ΑΝϋ ΙΝΡΟΚΜΑΤΙΟΝ 

1. ΤΕε ΡιιγοΚ356γ 5 Η 3 ΙΙ <3εΙίνεΓ ίο ίΕε ΟοηίΓαείΟΓ, Γογ ιίδε ίη εοηηεείίοη \νί(Ε 3Π(1 
υικΙεΓ ίΐιε ίεπτίδ οί ίΕίδ ΟοηΐΓ3θί, (Γιε Γηαίεπαΐ από ϊηΓοπηβίϊοη εΙεδοηΕεό ϊη Αηηεχ Ο 
οί ίΕίδ ΟοηίΓ3θί 35 Οονειτητιεηί ΡυΓηίδΕε<1 Εςυίριηεηί (ΟΡΕ) ννίίΐι ίΕε ΓβΙενηηί 
ιΐοοοιηεηίαίϊοη αιηΐ ΟονεπιηιεηΙ ΡαπήδΕειΙ ΙηΓοπηαίίοη (ΟΡΙ). 

2. δυοΕ ΟΡΕ 3η8 ΟΡΙ δΕαϋ Εε ϋεϋνειεί) Εγ ίΕε ΡυιτΕαδεΓ ίο ίΕε ΟοπίιαεΙοΓδ 
δΕίργηπΙ. ΤΕε ΟοηΐΓ3είθΓ $Ε3ΐ1 βεοερί (ΙεΙίνεΓγ ννΐιεη ιηα<3ε 3η4 ιπκΙειΙαΡεδ ΙΕε 
υη1θ3(3ίηβ αηά 5 (ογ3£ο 3ί 1ιΪ5 οννη εχρεηδε. 

3. ΤΕε ΟοηΐΓβείΟΓ αεοερίδ ίΕε (Ιεΐίνειγ Ιίηιοδ οί δυοΕ ΟΡΕ α$ ρεΓ ρ3Γ3£Γ3ρΕ 1 
ιώονε 35 Ιθίά 8ο\νη ίη Αηηεχ Ο οί ίΕίδ Οοηίπιοί αηΕ α^Γοεδ, (Εαί ίί ΓοΙΙοννεί), ίΕε 
ΕεΙίνεΓγ ίίιηε οί ίΕε δυΕηιαπηοδ δΕουΙά Εε 35 δΐίροΐαίείΐ ίη Αιΐίοίε 24 οί ίΕί$ ΟοηίΓηεί. 
ΤΕε ΟοηίΓαείΟΓ αεοερίδ α £Γ3οε ρεποεί οί ί\νο (2) ννεεΕδ Γογ Ιαίε ΕεΙίνει-γ οί ίΕε ΟΡΕ / 
ΟΡΙ. 

4. δΕουΙΕ ίΕε ΠοΙίνοΓγ οί ΟΡΕ αηεΐ / ογ ΟΡΙ Εε ιΐεΐανείΐ Γογ ιεαδοιίδ οιΕογ ίΕαη 
ΡοΓοε Μ 3 )ευι·ε, ίΕε ΟοηίΓβείΟΓ δΕαΙΙ εναΐυαίε [Εε οοιίδοςυοηοεδ αηϋ ίΕε ονεΓαΙΙ 
ίηίΐυεηοε οη ίΕε ίίιηε οί εΙεϋνοΓγ οί ίΕε ιεΐεναηί δυΕιηεπηε αικί ίΕε ΡιηχΕαδεΓ ίη οο- 
ορεΓ 3 ίίοη ννίίΕ (Εε ΟοηΐΓβείΟΓ Εαδ ίΕεη (Εε γϊ^ΕΙ ίο 4εεί4ε \νΕείΕβτ ίο: 

4.1 Αεοερί (Εε δυΕιηβπηε ννίίΕ ίΕε τεΐεναηί όείβγ 3ΐκ1 βδδυηιο 
ΓβδροηδίΕίΕίγ Γογ ίΕε οΐβίαγ αηά ίίδ εοηδεςιιεηεεδ. 

4.2 Αεοερί ίΕε δυΕηιαπηε οη (Εε δρεοίΓιε<1 εΙεΙίνεΓγ ίίιηε, 35 ρεΓ Αιΐίείε 24 
οί ΐΕίδ ΟοηίΓηεί ννίίΕοαί ίΕε άβίβγοίΐ ΟΡΕ / ΟΡΙ Εαί Γιίίεό Γογ. Ιη ίΕίδ εαδε ίΕίδ 
ΟοηΐΓβοί δΕβΠ Εε ϋεειηεά ίο Εε ίυ1ΓιΙ1ε<3 από ίΕε ΟοηίΓαείΟΓ \νί!1 ιείιτιΕυΓδε (Εε 
ΡυΓοΕαδΟΓ Γογ ίΕε εοη·ε$ροηάίη§ εχρεηδοδ Γογ Γηαη-ΕοιίΓδ \νοΓΐ< (ίηδί3ΐΐ3ίίοη, 
ίηίεβταίϊοη, ίεδίϊη@) ηοί ρεΓίοιτηβίΙ Εγ βφυδίίηβ (Εε ΤοίαΙ Β3δίε ΟοηίΓβεί Ρπεε 
3000Γ(1ΐη§1γ. 

4.3 ΑάορΙ 3 ηγ οίΕεΓ δοΐυίίοη ρΓοροδεεΙ Εγ ίΕε ΟοηίΓαείΟΓ ίο οοιηρίείε ίΕε 
δυΕτη3πηε οη ΡυΓεΕηδεΓδ οοδί. 
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5. Τίίΐε οί ριορεΓίγ ίο &11 ΓΠ3ίεπ&1 ίχιπιίδΗοοΙ ίο ίΒε ΟοηίΓαείοΓ Βγ ίΒε ΡυΓθΗ&$6Γ, 
δΒβΙΙ Γ6ΓΠ3Ϊη ννίίΤι ίΒε ΡιΐΓθΗ35εΓ. ΊΠίΙε οί ρωρειΤγ ίο ίΒε ΡιίΓοΒβδεΓ’δ ιπ3ΐεπ3ΐ 5Η3ΙΙ ηοί 
Βε 3ίϊεοίθ(1 Βγ ίΒε ίηεθΓρθΓ3ίϊοη ίηίο ογ ΒίίαοΒιηεηΙ ΐΒεΓεοί ίο 3ηγ ηΐ3ΐεη3ΐ ογ ρΓορειίγ 
ηοί ον/ηεεί Βγ ΙΒε ΡχίΓοΒβδβΓ. 

6. ΤΒε ΟοηίΓ3είθΓ·5Βα11 Ιαίίε αϋ ΓεαδοηαΒΙε δίορδ ίο οοιηρίγ ννίΐΒ αΐ! 3ρρΓορπ3ίε 
(ΙΪΓεοίίοηδ, ^υκίεϋηεδ ογ ίηδίπιείίοηδ ίΐιαί ίΒε ιηαηυί'αοίιιιει- οί ΟΡΕ ιηαγ ρΐΈδοπΒβ ηδ 
ιεαδοηαΒΙγ ηεοεδδοιγ Γογ ίΒε ρΐΌίεείίοη οίΟΡΕ. 

7. ΤΒε Οοηίΐ'3θίθΓ δΗαΙΙ Βε ΠδΒίε Γογ αηγ Ιοδδ οί ογ 83ΐτΐ3£ε ίο ΟΡΕ ογ Γογ 
εχρεηδεδ ίηείοΐεηΐβΐ ίο δυεΒ Ιοβδ ογ (ΙαιτίΒ^ε, ννΒεί’ε ΙΒίδ Ιοδδ ογ (1αιη3§ε οεειιιτεί) 3ίίεΓ 
ίΒε (ΙεΙίνεΓγ οί ΟΡΕ 33 ρεΓ ρ3Γ3£Γ3ρΒδ 1 3η8 2 βΒονε. 

8. ΤΒε ΡιπχΒαδεΓ ηιαγ (ί) 8εα·ε35ε ίΒε ΟΡΕ ίυιηίδΒεΟ ογ ίο Βε ϋίΓηίδίιεά Βγ ίΒε 
ΡυιοΒβδεΓ ιιηίΙεΓ ίΒϊδ Οοηίιαεί, ογ (ίί) δΐιΒδίϊίιιίε οίΒεί' ΡυιχΒϋδεΓ οχνηεΟ ιηαίεπαΙ Ρογ 
ιηαίεπαΐ ίο Βε ΒΐΓηίδΒε8 Βγ ίΒε ΡιπχΒαδεΓ υηϋει· ίΒίδ ΕοηίΓ3εί 3ΐκ) (ϋί) τεςυεδί 
ϊηεοιροΓΒΐϊοη οί οιΐ£Ϊηεεπη§ Γείιοίιίδ. δυοΒ 8εειεαδε. δυΒδίίίυίϊοη ογ τεςυεδί δΒβΠ Βε 
εοηδϊί]εΓ6ί1 35 α ιηοοίίίίοαίίοη ιεςυοδίεΟ Βν ίΒε ΡιιιχΒοδοι· αηεΐ Αιΐίείε 22 οί ίΒϊδ 
ΟοηίΓαεί δΒοΙΙ αρρίγ. 

9. ΤΒε ΟΡΕ/ΟΡΙ Β33 ίο Βε ϊη εοιηρ1Ϊ3ηεε ννϊίΐι ΙΒε α^ΓεεεΙ ίεοΙιηίεβΙ 5ρεείίιε3ίίοη$ 
3η<ί ννίίΒ Αηηεχ Ο οί ίΒίδ ΟοηΐΓβοί. \νίίΒ ιβ^ακΙ ίο ίΒε ΟΡΕ τεεείνεϋ Βγ ίΒε 
ΟοηίΓ3θίθΓ, ίΒε ΟοηίΓ3εΙθΓ δΒηΙΙ ηοίίίγ ϊη ννπίίηι» ίΒε ΡυΓοΙιαδΟΓ αΒουί αηγ οΒδεΓνβΙίοη 
ιτιαΟε ίη οοηηεοίίοη \νίΐΒ ίΒε νίδυβί ίπδρεοίϊοη ρειίοητΊεΟ ριοηιρίΐγ Βυί ηοί ΐ3ίεΓ ίΒαη 
ί\νο (2) ν/εείίδ ίτοιτι ίΒε τεοεΐρί ΐΒεΓεοί, εοηοεηιίη£ ίΒε εοικίίίιοη οί ίΒε ΟΡΕ τεοείνεά. 
ΤΒε ΡυΓθΒ3δθΓ ίδ ιεδροηδϊΒΙε ίο τειτιε^γ βηγ ίαίΐιη-ε Ϊ8εη1ίίιε8 \νίίΒίη ίΒε δΒοΓίεδί ίίηιε 
ροδδίΒΙε ίη ογ8ογ Ιο 3νοί<3 3ηγ 8εΐ3γ ογ οίΒεΓ ίιηρβοί οη ίΒε ΟοηίΓβοίοΓδ 3είίνίίίεδ. 
Αηγ εοηίΓ3θίιΐ3ΐ οοηδεςηεηεεδ 8υε ίο ίΒε 8εΓιοίεηΙ ΟΡΕ ννί!! Βε ιηυίυβΠγ α§τεε8 υροη 
Βείννεβη ίΒε ΡυΓεΒβδεΓ 3ΐι8 ίΒε ΟοηίΓβείΟΓ. 

10. ΤΒε 0οηίΓ3είθΓ δΒβΠ ίΟεηίϊίγ (Βε ϊηΐ6Γί3θεδ οί ίΒε ΟΡΕ \νίίΒ ίΒε δυΒηιβπηε’δ 
δγδϊεηιΐδ 3η8 δΒ3ΐ1 πΐ3ΐίθ Βίηΐδείί 3\ν3Γε οί ίΒε ρεΓίοππ^ιεε ΓεςυΒειπεπίδ οί 311 ΟΡΕ. ίί 
ίηίεΓί3οε εοηίΐίείδ ηγο ΟίδεονεΓεά 8υπη§ δεί(ίη§ ίο ννοΛ 3η8 ΡΑΤδ, ίΒβί 3<3νεΓδε1γ 
ηίίεεί &ηγ ίηΟίνίΒυβΙ δγδίειτίδ αΒΐΒίγ ίο δαίίδίγ ίΒε ΟΡΕδ ίηίο§Γ3ΐο8 ρεΓίοιτηβηοε 
ΓεςίίΪΓειτιεηίδ ογ ίΒε 5υΒιη3πηε , 5 δγδίεηΐδ ΓεςυΪΓειτιεηίδ 35 ρβΓ Αηηεχ Β οί ίΒίδ 
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ΟοηίΓ&οΙ 3ηά $υοΗ ίηΙεΓίαοε εοηίΐΐείδ Ηβνε ηοί Ηεεη ηοΐιίηείΐ βγ ίΗε ΟοηίτΕοίοΓ ίο ίΗε 
ΡυΓθΗ356Γ \νϊίΗϊη 3 Γε350Π3β1ε ρεποά οί ίϊιτιε 3ίίεΓ Η3νίη§ τεοεινε8 ίΗε Γεδρεοίΐνε 
εοιηρίείε ΟΡΕ-ΙεοΗηίθ3ΐ δρεοϊΓιθ3ίίοη ίτοηι ΙΗε ΡυΓοΗβδει-, ίΗε ΟοηίΓ3είθΓ δΗβΠ ί3^ε 
ίΗε 3ρρτορπ3ίε Γηε3δυΓε$ ίο τει-ηεόγ ίΗε οοηίΐίοΐδ ιιη<1εΓ Ηίδ ίυΐΐ ΓεδροηδίβίΠίγ. 

11. υροη ίΐιε 4ε1ϊνεΓγ οί ΟΡΕ αη<3 τεΐαίεϋ ΟΡ! ίη αοοοπίαηοε ννϊίΗ ϊΐιε 
ιε^υΐτειπεπίδ οί ϊΐιΐδ ΟοπΙγηοΙ ίΗε ΟοπίπαοΐΟΓ νναιταπίδ (!ι;ιΙ ίΗε ΐηδίπΙΙηίϊοη. ίηίε^Γηίϊοη 
3ΐκ1 ίεδίϊη^ είίοιί ρεΓίοιτηε<1 8γ Ηίιη ννίΙΙ ηοΐ ϋαιηϋΐ>ο ίΗε ΟΡΕ. 
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ΑΚΤΚΧΕ 22 
ΜΟϋΙΡΙΟΑΤΙΟΝδ 

1. ΤΗε ΡιίΓοΗεδεΓ ιτιεγ τεςαεεί ίΗε ΟοηίΓεείΟΓ ΐη ννπίϊη^ ίο πιεΠε ΓηοίΙίΓιεεΙίοηδ ίο 
ίΗε ΤεεΗηίεεΙ δρεείΓιεείίοη (Αρρεικϋεεδ 1 αη<1 3 οί Αηηεχ Α) οί ίΗίδ ΟοηίΓαεί εικί ίΗε 
ΟοηίΓεεΙΟΓ ηιεγ ε§Γεε {ο εειτγ ουί δυεΗ ιηοίϋίιοείίοπδ ογ εη εοουιηυΐαΐίοιι οί δυεΗ 
ιηοίΙίΓιοείΐοηδ, ίί ίΗεγ 3Γβ ίεεΗηίεεΙΙγ ίοα$ΐΙιΙε. ΑιΐίεΙε 13 δΗεΙΙ ερρΙγ (ο ίΙιε 
ϊηιρίειηεηίεΐΐοη οί ιηο<ϋίιεε(ίοη5 ε$ ρβε ίΗίδ ΑιΊίοΙε 22. 

2. Ιη οεδε (Ηεΐ ίΗε ΡυΓεΗεδεί' ννίδΗεδ (ο ενεΐυείε αηγ ριϊοε εΐιαη^ε 8υε Ιο 
ιηοάίΓιεβίίοηδ ογ (ο εΗεη§εδ ρΓοροδεά 8γ ίΗε ΟοηίΓεείΟΓ, ίΗε Οοηίηεείοε δΗεΙΙ ριονί^ε 
Ιο ίΗε ΡυΓο1ΐ33εΓ εΐΐ ηεεεδδεΓγ ίπίοπηαΐίοη ίο ρεπηΐΐ ΙΗε εεΐεςυαίε ενεΐυαίίοη οί ίΐιε 
ρπεε δΐιΗιηίΙΙείί. 

3. ΤΙιε ΟοηίΓεείΟΓ Ηεδ ίΗε ΗβΙεΙ Ιο εοηίίηιιε ρει-ίοιτηαηεε οη ίΗε Η 3 δίδ οί ίΗε 
εχίδίίη§ Τεείιηίεεί δρεείίίεείίοη εηεΐ ίΗε ρ1εη$ υηΐίΐ ειγεεπιεπί Ηεδ 8εεη ΓεεοΗε<3 οη 
δυεΗ ιηοείϊίϊοαίϊοηδ επ4 αη ΑΜΕΝϋΜΕΝΤ εδ ροΓ ΑιΐίεΙε 35 ρεπι^ΓερΙι 8 ίο ίΗίδ 
ΟοηΙι εεί ίχ είίεοίίνε. 

4. ΤΙιε ΟοηίΓεεΙΟΓ ιηεγ ίιηρίειηεηί εΗ&ηββδ Ιο ίΗε Τεείιηίεεί δρεείίίεείίοη εδ ρεί' 
Αρρεηεΐίεεδ 1 εη<3 3 οί Αηηεχ Α οί ίΗίδ Οοηίΐ'εεΙ ίουηϋ ηεοεδδαΓγ 8γ Ιιίιη ίο δυίί Ιοεεί 
γεΓί! εοπόίίϊοηδ εηε! ίεείΐίίίεδ. ΤΙιε ερρωνεί οί ίΗε ΡυΓεΗεδεΓ οη δυεΗ ηΊοόίίίεείίοηδ 
ννίΐΐ 8ε ηεεεδδεΓγ ίη εεεοπίεηεε ννϊίΗ ίΗε ρΓονίδϊοηδ οί ίΗίδ ΑΛίεΙε; $υεΗ ΗρρΓονε) ννί!Ι 
ηοί 8ε υηΓ633οηε8Ιγ λνίΙΗΠεΙά. Ρογ (Ηίδ τεεδοη ίΗε Οοηίι-εείοΓ \νί!1 ιηεΙίε ενείΐ381ε εΐ) 
ηεεεδδεΓγ ίηίοπτιείίοη Ιο ίΗε ΡυΓεΗεδεΓ ίη οπίεΓ ίο ο8ίείη Ιιίδ ερρΓονεί 

5. Ιίροπ ί8ε 3§ι·εεΓηεηί οη α Γηοεϋίιεείίοη ίΙιε ΟοηίΓεείΟΓ δ8ε11 τενίδβ 
εεεοιχϋη^ΐγ 18ε τεΐενεηί ρε^εδ οί ί8ε Τεείιηίεεί δρεείίίεείίοη εηεΙ/οΓ οΗε\νίη £3 εηίΐ 
ρΓονϊάε ίο ίΙιε ΡυΓεΗεδεΓ ε<3εο|υεΐε εορίεδ οί δυεΗ τενίδίοηδ. Ρογ ίΐιίδ ρυιροδε ίΙιε 
Οοηίΐ'εείοΓ 58ε11 ρΓοευπε ί8ε εο-ορεΓ3ίίοη οί ίΙιε Μαίη δυΗεοηίΓεοίοΓ. 

6. ΕΗουΙεΙ εηγ δ1ϊ§Ηί (Ιενίείίοηδ ίτοηι ί8ε (Ιείεϊΐδ δΗοννη ΐη ίΗε 8Γ3Λνΐη§5 ογ 
(ίεδεηΗεεΙ ίη ίΗε ΤεεΗηίεεΙ δρεείίίεείίοη, 8έ εοηδκίεΓΟίΙ εΙεδΪΓεΗΙε <ίυηη£ ίΗε ρΓ 0 §Γεδδ 
οί ίΗε ρΓΟίΙυείίοη ν/οΛ, ίΗε δεηιε εΓε ίο 8ε ρεείοππεί! δΐι8)εεί ίο τηυίυεί ε§Γ6ειηεηί 
ίνΐίΗουΙ 8εϊη§ εοηδϊεΙεΓεεΙ εδ πιοίϋίϊεείΐοηδ. 




3986 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


7. 5ΗουΜ 3 πκκίίίίοαίίοη τοδυΐί ϊη ηπ ϊπογ635€ ογ άεοΓεβδε ίη ρηεε Άηάΐοτ εΗβη^ε 
ϊη ίΗε 3ε1ϊνεΓγ ίίηιε, ίΗε$ε ίηεΓε35εδ ογ άεοΓ635ε$ ίη ριίοε 3π(1/ογ ίΗε είΐ3η§ε3 ίη ίΗε 
<)εΠνεΓγ4ΪΓη β δΗβΠ 6ε 3£τεε8 ιιροη ίη ν/ηίίη§ Ηγ ίΗε Ρβιΐίεδ νΪ3 3η ΑΜΕΝϋΜΕΚΤ 35 
ρεΓ ρ3Γ3£Γ3ρΗ 8 οί ΑΓίϊοίε 35 οί(Ηίδ Οοηίτ3εί ΗείοΓε εχεευίίοη οίδυεΗ Γηο(1ίίϊεαίίοη5.* 
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ΑΚΤΚΧΕ 23 
ΡΟΚ.ΟΕ ΜΑ^υΚΕ 

1. Νο 53Πθΐίθη$ 3Γ6 ίΐηροδβό ϋρΟΠ Ρ3ΓίΪ€5 ίΟΓ ίΗεΪΓ $00ρε οί 3 θίίθΠ 5 38 
άεδεπΗεά ίη ίΗΐδ ΟοηίΓ3θί 3η(1 υροη ίΗε ΡιίΓεΗηδεΓ ίθΓ Ηίδ οΗΗββίίοη ίο 8ε1ϊνεΓ ίΗε 
ΟΡΕ αηιΐ ΟΡ1 8ιιε ίο ΡοΓεε Μ3]ευΓ0. Αδ 03$εδ οί' ΡοΓοε Μα]ευΓε εβη Ηε οοηδίιΙεΓΟίΙ 
πκΗεαίϊνεΙγ Ηιιί ηοί Ιϊηιίίεά ίο ίΐιε ΓοΙΙοννϊη^ ενεηίδ: 

I · I · ΟεηεΓβΙ ογ ρ3ΓίΪ3ΐ δίπΙίε ίηνοίνίηβ ίΐιε (ϋδεοηίίηυβηοε οί' ίΐιε \\όγ1<5 οί' 
ίΗε δίιορ ογ οΓ ΙΗε ίβείοιγ οΓ ίΗε ΟοηΐΓβείοΓ. 

1.2. Οεηειαΐ ογ ρ&Γίί3ΐ ίϊιε 3ί (Ηε δίιορ ογ 31 ίΗε ΓαείοΓγ ογ αί ίΗε οί'ίΊεεδ οί' 
ίΐιε ΟοηΐΓ3θίθΓ. 

1.3. Ρΐοοϋ 

1.4. Ε3ΓίΙιο|υα1<ε 

1.5. \νίΐΓ 

1.6. Ραίΐυιε ίη Ιΐιε δυρρίγ οί' εΐεείπε ευιτεηί ογ οΐαηιβ^ε οί' ίΗε ηιαεΠίηοΓγ 
Ηανϊη« Ηεεη εοιηρείεηίΐγ 3δεεΓί3ίηε<3 αη<3 οη ίΗε εοικϋίίοη ίΙΐ3ί δαηιε αίϊεείδ 
ίΗε εχεευίίοη οΓ ίΗείτ εοηίΓβείδ Ηγ ίΗε ιεδρεείίνε ΡδίΤίεδ ογ ίΐιβϊι* 
$υί)θοηΐΓ3θίθΓδ. 

1.7. €θΓηηιεΓθί3ΐ ίΐΏροιΙδ ειτώβΓβο 

1.8. ΟοΓηι-ηεΐΈίεΙ ΐΓ3ηδροΓίδ Ιοείωιιί (3ίΤεείίη£ ίΗε ΙηίειτιηίίοηαΙ ΤΓ3ΐΐδρθΓί 
ΝείΆΌΓΐί). 

2. 1η 3ηγ 03δε οί' Ροιχε ίν^ειίΓε, ίΗε ίηβΐ^ίΐϊΐγ ίο ρεΓίοηη ιηυ$ί 6ε <3υε ίο τεβδοηδ 
Ηεγοηά ίίιε οοπΙγοΙ αηεΐ ηοί άυε ίο ί'3ΐι1ί ογ ηε§1ί§εηεε οί' ίΗε Ραιΐγ εΐηίηιϊηβ ίΗε Ρογοο 
Μ 3]ειΐΓε. 

3. ΤΗε βΗονε πιεηίίοηείΐ ενεηίδ ιηυδί 6ε τεροΛεά ίη \νπίίη§ ίο ίίιε οίίιεΓ Ρ3Γίγ 
ννίίΗΙη 3 τενοε3ίθΓγ (3ηηιι11ίη§) ίΐπιε Ιΐπιΐί οί' ΐΗίιΤγ (30) 03γ$ 35 ίτοπι ίΗεΪΓ 
Γη3ηϊΡε$ί3ίίοη, ν/ΗίΙε ίη ίΗε 03δε οί' οοηίΐηηβίίοη οί ίΗε ηΗονε ενεηίδ, ίΗε Ρ3Γΐγ 3ίϊεοΙε(ί 
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ηιιΐδί τεροΓί, ννϊΐΗϊη (Ηε 53ΐηε 33 ΗεΓεΐη 38ονε ρεπού οί (ΐηαε, (Ηοιγ οοΓηηιεηοειηεηί 3ηύ 
ΐΚεΪΓ ίεπτιΐηαίΐοη αηύ δυοΗ ενεηΐδ πιιι$ί (ιΐΓίΡεΓ 8ε εειΐϊίιεύ 8γ (Ηε εοιηρείεηϋ 
31ΐί8θΓΪΙΪε5. 

4. ϋεί3υ11 ΐη ρεπίοπτίΒηοε οί 3ηγ 5ΐι8εοη(Γ3είθΓ οί (8ε ΟοπΙγεοΙογ ογ Ι8ε 
ΡυιχΗ3$εΓ 15 ηο( εοηδϊύειεύ 3 εα$ε οί Ροΐ'οε· Μα]ειΐΓε ίθΓ ίΐιε Γ03ρεε(ίνε Ραιΐγ'3 
ο81ϊ§3ίϊοη3 υηϋοΓ Ιΐιΐ3 Οοηίιαεί, οη1ε53 3υε8 ΡαΓίγ ρΓονίοίοδ ονίύοηεε (ο (8ε ο(8ογ 
Ρ αιΐγ, (ΙιαΙ (8ε ύεΙαγ οί 5υο8 3υ8εοηίι*αοΙοι· \ν32 ύκβ ίο Ροπεβ Μ3]ευΓβ 3ΐκ1 Ιΐ3ί1 α ύίτεεί 
ίηίΐυεηεε οη (8ε Ιίιηε οί ρεΓίοηπαηοε οί ί1ΐ3ί Ρ3Γΐγ’5 ο81ϊ§3ΐϊοη5 ιιηύεΓ (8Ϊ5 ΟοηίΓαοί. 

5. ΤΗιι$, ϊη 035ε οί ΡοΓοε Μ3]ειΐΓε 3εεοΓύίη§ (ο (8ε ύείίηΐήοηε οί (8Ϊ5 Αιΐϊείε, (8ε 
Ρβιίγ ν/8ο 833 £Ϊνεη $ϋο8 ηοίίεε 38311 8ε εχουεού ίτοπη (8ε ρεΓίοπηαηεο ογ ρυηείααΐ 
ρεΓίοητιαηεε οί ί($ οΡΙί^αΙίοηδ υηύει- (8ϊ$ 0οπ(γ3ο( (ογ 50 1οη§ 3$ (Ηε τεΐενβηΐ ενεη( οί 
Ροιεε Μα^υιε εοηΐίηυοδ 3ηύ (ο (8ε εχ(εη( (83( 3οε8 Ρ3Γ(γ'5 ρεΓίοππΗηεε 15 ριενοηίεύ, 
Ιιϊηύει-εύ ογ ύοΐογεύ βηύ (8ε ύεΐίνει-γ $ε8εύυΙε $1ΐ3ΐ1 8ε εχίεηύού 3εεθΓύίη£ΐγ. Τ8ε 
Ραιΐϊεε 38αΙ1 ιηεεί (ο 03(38858 8γ Γηυ(ιΐ3ΐ 3§Γοειηεη( (8ε Γονϊ$εύ ύεϋνεΓγ 83(0(5) 
Γ05υ1(ϊηβ (ίοιο (8ε Ροι εε Μί^ευτε. 

6. 1η ε35ε (ννο ογ ηιοιε Γ03$οπ5 ο( Ροεεε Μ3)ειιι·ε οοοογ 5ΪηιυΙΐ3ηεου5ΐγ. (8εη (8ο 
ονοιΐ3ρρίη^ ρεπού ννίΙΙ οηΐγ 8ε εουηίεύ οηοε. 
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ΑΚΤΙΟΕΕ 24 

ΤΙΜΕ ΑΝβ ΡΕΑΟΕ ΟΡ ΩΕΕίνΕΚΥ 

1. ΤΗε 3υΕιτΐ3πη65 ννϊίΐι βΙΙ εςυίριτιεηΐ 3η8 56Γνίεε$ 3$ δρεεϊίΐερ] ϊη ΑτΙϊεΙε 2 
Ηει-εοί \νϋ1 Εε ΐ'εηΕγ Γογ Εεΐίνειγ βί ΟοπίραοΙοΓδ ρΓειηίδεδ 3βεΓ 8 ΐκχε$ 5 ίυ| 165(5 3ΐκ1 
ίπηίδ 35 ροΓ Αηηεχ Ε οίίΐιίδ (ΤοηίΓ30ί, 35 ίοΐΐοννδ: 

1.1 ΕυΕιηαπηε 1: ννίΐΐιϊη ηίηεϋεεη (19) ιηοπίΕδ, αίίει- ΐΐιε ΕΟΟΑ. 

1.2 5υΕπΐ3ηηε 2: ννΐίΐηη ηίηείγ ΐΗιεε (93) ιτιοηίΐΐδ, 3ίί6Γ ίΐιε ΕϋΟΑ. 

1.3 5υΕηΐ3πηε 3: οηε Ευηώεί:! 3ΐι8 ίϊνε (105) ηιοηίΐΐδ, αίίεΓ ίΕε 
ΕϋΟΑ. 

1.4 Ιη οπΙογ ίΐιε 3ΐ)θνε δείιεάυΐε ίο 1)6 ΐιηρίειτηεηίεοί ίΕε ΡυΓεΙιηδεί' 
5ΐΐ3ΐ1 3π'3ΐι^ε ΙΕε 3υΕη)απηε 1 (ρΓορεΗγ ρΓ6ρ3Γ6<1 35 ρεί’ Αιΐΐείε 
8) Ιο απίνε 31 Οοηίΐ‘αοΙθΓ'5 ρΓειηίδεδ ϊη οιτΙεΓ Ιο $(3Γί ίΕε 
ιτιοΟεπιίζαΐΐοη αια<3 ΓεραίΓ ννοι1< ΐΗΕΐγ (30) ιηοηίΕδ αίίει· ίΕε 
ΕίίεεΙϊνε ϋηίε 35 ρεν ΑιΕεΙε 32. 

2. ΤΕε Οοηίι*3θΙοΐ' 5 Ι 13 ΙΙ ΟεΙϊνει· ίΙιε ίίειηδ 35 5ε( ίοιίΐι ΕεΙο\ν 35 ίοΙ1ο\ν$: 

2.1 Οη 1)03Γ(1 $ρ3ΐε ρ3ΐΐ5 5 Ι 13 ΙΙ Εε ΕεΠνεΓεΕ ΙοβείΗεΓ \νίίΗ εηεΕ ΒυΕπιηπηε. 

2.2 Οη ΕοηγΟ ϋοουιηεηΟίίοη δΐιαϋ Εε ΕεΙίνεΐ'εΕ 35 δρεοίίίεΟ ϊη Αρρεικίίεεδ 
1 βηΕ 3 οί Αηηεχ Α οί ΐΗίδ Οοηΐταεί. 

2.3 3εΓνϊθ65 (ίΓβίηίηρ; Γογ Ρυιχ!ΐ35εΓ5 ρεΓ5οηηε1, \ν3ΐτ3ηΙγ Εη^ϊηεεΓ, 
86Γνϊθ65 Ιο ΡυΓθΕ356Γ’5 ρεΓ$ΟΠΠε1 31 ΟθηΙΐ'3θίθΓ5 3Π(1 Μ31Π 3υΕθθη{Γ30ίΟΓ'5 
ίαοϊϋίγ, είε.) Ιο Εε ρειΤοπηεΕ υηάεΓ ίΗϊδ ΟοηίΓαοί, 51)311 Εε ρεΓίοποεΕ αΐ ίΕε 
83165 δρεεϋΐεΕ εΙδεννΕερε ϊη ίΕϊδ ΟοηϋΡ3εί 3η8 ίΐδ Αηηεχ Α (ΑρρεικΙϊεεδ 1 & 
3). 

2.4 Α11 ο(ΕεΓ ΕεΗνεΓηΕΙεδ δυεΕ 3$ 8ρ3\νϊη§5, τεροιίδ, 83ΐ3 3ΐκ1 οίΕεΓ ϊίειηχ, 
3.11 35 τεςυίΓεΕ Εγ Ιΐήδ ΟοηίΓβεί, ίο§ε(Ηερ ΐΕε Εεΐϊνεργ οί 63θΕ 5ιιΕρη3πηε, 
ιιηίεδδ οίΗεηνί$ε $ρεοϊίιε8 εΙδεν/Εερε ϊη ΐΗίδ ΟοηίΓ30{, ογ 35 3£ρεε8 ίρορη Είπε 
ίο ίϊηιε ϊη 3εοοΓά3ηοε \νϊίΗ ΑιΤΐοΙε 22 ΕεΓεοί. 
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3. ΤΚβ άεϋνετγ ίίπιεδ 35 ρβΓ ρ3Γ&§Γ&ρ1ΐ5 1 3ΐκ1 2 αβονε ηΐ3γ Βε εχίεη(1ε<1 &γκ1/ογ 
Γενΐ5ε<1 35 δίϊρυΐβίεά ΐη &Ϊ5 Οοηίπιοί. 
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ΑΚΤΙΟΕΕ 25 

ΙΛΟϋΙϋΑΤΕΟ ΟΑΜΑΟΕ3 

1. ϋεΐαγ ίη ΟεϋνεΓγ 

1.1 ίί ίΗε' ι δυΐ3Γη8πη6$ δΐιουΐίΐ ηοί 6ε ρΓ65οηίε<1 ίθΓ αοεερίαηοε Ουε Ιο 
€οπΙγ3οΙογ" 5 (Ιείαιιΐί ννίΐΐιίη ίΗε τεΐεν^ηΐ ρειϊοίΐ ί>1α1εϋ ίη Αιΐίείε 24 3$ ιενίδεϋ 
οικί/οπ 3ΐτιοη<1ο<1 ίη αοεοιϋαηεε \νίί1ι ίΗε ρΐΌνί$ΐοη5 οΓ Ιΐιίβ ΟοηίΓΟεί, Πιε 
ΟοηΐΓ3εΙθΓ 5ΐΐ3ΐΙ ραγ Ιο Ιΐιε ΡιηχΗηδεΓ ίοΙΙοννιη» 3 £Γ3εε ρεποΟ οί ίοιίΓ (4) 
ηιοηΐΗδ ίθΓ εβεΗ 3υ6ηΐ3πηε, ΙίςυίΟηίείΙ (Ιαιτια^εδ ίοΓβδβεη ίη Ρ.Ο. 284/89. ΤΗε 
ηΐ3χίιηυιη 3Γηουηί ίο ίοε ραίο! \νί11 ηοί εχεεεΟ ίΐιε 4,00% (Γουτ ρετοβηί) οί ίΗε 
ριίοεδ οί ε3θ1ι οί ίΗε δυ6ηΐ3πηε5 ιτιεηΐίοηβό ίη ρ3ΐ3^ταρ1ι 3.1, 3.2 3ΐκΙ 3.3 οί 
Αιΐίείε 5 οί ίΐιίδ ΟοηίΓηεί. 

1.2 Ιί ίΐιε ΟεϋνεΓγ οί α 5υ6ηΊ3πηε ίδ $ο 0εΐ3γε0 6γ ιϊιογο ίΗαη ίΙίΓεε 
ΠυικίΓεε! Γίνε (305) ϋαγδ, ίΗε ΡυΓε1ΐ3δει· αικί ίΗε ΟοηίΓαείΟΓ δΐιηΐΐ ηιεεί ίη ογΟογ 
ίο εχ 3 ΐηίηε (Ηε ριο61ειο. Ιί 3 δοΐυίίοη ε3ηηοί 6ε ιηυίυαΙΙγ ίΐ^εεςΐ ν\'ίΐ!ιίη δίχίγ 
(60) 03γ$, Αιΐίείε 27 Ιιεπεοί $6ηΙΙ ηρρίγ. 

2. Τεε1ιηίε3ΐ Οείίοίεηείεδ οί 3υ6ηΐ3πηε 1 

Ιί ίΐιε 6ε1ονν ιηεηίίοηεΟ ρειίοπτΐ3ηοε να1υε$ δΗουΙΟ ηοί 6ε ΓεαεΙιεό αηΟ ηοί 
τεπιεΟίεΟ ιιηΐίΐ ΟεΙίνεΓγ οί Οιε 5υ6ιη3ππε 1 ογ $υεΗ οίΗει- ίίιηε 35 ιηυίυαΙΙγ 
3 §Γεε(Ι υροη, (Ηε ΟοηίΓ3οίθΓ δΐιηΐΐ ρ3γ ίο ίΗε ΡιίΓοΗβδεΓ ΙίςυίΟαίεΟ ά3ΐη3£ε$ ίθΓ 
ίΗε ίαΐΐ 3ηό ίιηβΐ 53ίί5ί3οίίοη οί 311 είπίπΐδ 35 ίοΐίοχνδ: 

2.1. 3υ6ιτΐ3πηε 1 δυΐ'ίεεε δΙηΗίϋίγ ΜΟ (Μείβεεηίπο Ηεί^Ηί) 35 ρεί Αηηεχ Β 

ΤΙιε δίηΗΠίίγ Οίηΐ δΗβΠ ίυπιίδΐι ίΐιε ρωοί οί δυΐ'ίαεε 5ί36ί1ίίγ (Ι3ί3 35 (1εϊίηε<3 ίη 
ίΗε ΤεεΗηίεηΙ δρεείίίεηίίοη οί Αρρεικϋχ 1 ίο Αηηεχ Α, ΑΙί3θΙιιηεηΙ I ίο ΡΒδ 
Ο, ρ 3 ^ε 2. Α 8ί3Ϊ>ί1ίίγ 1π3ΐ δΗαΙΙ 6ε ρεΓίοιτηεΟ αηά Γ03(ϋη^5 δΐιαίΐ 6ε ΙαΚεη ίη 
ίΗε 83 ΓΠ 6 λνεί§6ί εοηΟίίίοη 35 ίί τε3(1γ ίορορεΓΗίίοη. Ιη 03$ε οί 3 <3εοΓε35ε ίη 
ί6ε 53ί(1 δΐΐΓίαεε 5ϊ36ί1ίίγ, ίΗε ίο!1ο\νίη§ 1ίςυί<ΐ3ΐε<1 (Ι3ΐτΐ3§63 $6311 6ε βρρίίεά, 


ΟεοΓε35ε 
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υρ ίο 10 % οί ίΗε Γεδρεείίνε νηΐιιε 0,050 % 

> 10 % ίο 20 % οί ίΗε Γεδρεείίνε ναΐιιε 0,075 % 

ΤΙιε ηΒονε 3Γηοιιηίδ οΓΙίςυίόηΙεό <33πΐ3§03 3Γε ηοί ειίΓηιιΙβίίνε. 

2.2. 5υΒπΐ3ηηε 1 3ιιΒιτιεΓ§εί1 8ί3Βί1ίίγ ΒΟ (5ΐ3ΒίΙίίγ Ηεί§Ηί) 38 ρεΓ Αηηεχ Β 

ΤΙιε δίαΒϋϊίγ ίπαΐ δΐιαίΐ ίιηηίδΐι ίΗε ρΓΟοίοί δυΒιηεΐ'^εϋ δίαΒίΙίίγ (Ιηία 38 όείϊηεό 
ίη ίΗε Τβείιηίεβΐ 8ρεοίΓιε3ίίοη οί Αρρεικϋχ I ίο Αηηεχ Α 38 ρει· ΑίίηεΗιτιεηί ! 
ίο ΡΒ5 Ο, ρ3£β 2. Α δίδΒίΙίίγ ίπηΐ δΐιαΐ! Βε ρεΓίόιτηε<1 από Γεα0ίη§$ δ1ΐ3ΐΙ Βε 
ίαΐίεη ίη (Ιιε 33ηιε \νεϊ§1ι( εοικϋίίοη 38 ϊί Γ03(1γ Γογ ορεΓ3ίίοη. Ιη εηεε οΓ 3 
όεοΓεηδο ίη ίΗε δοίά δυΒΓηεΓ^εΟ δίβΒίΙίίγ, ίΗε ίο!1ο\νίη§ 1ίςυίΓΐ3ίε(Ι όηιτο^εδ 
8ΐΐ3ΐ1 5ε αρρΙίεΟ, 

ΟεοΓ638ε 

ορ ίο 10 % οί ίΗε Γεδρεείίνε νβΐυε 0,050% 

> 10 % (ο 20 % οί ΙΗε Γεδρεείίνε νηΐιιε 0,075% 

ΤΙιε αΒονε αιτιουηίδ οί Ιίριπϋηίεό οίηιηα^εδ ιηε ηοί ευιηυΐΰίίνε. 

2.3. ΒυΒιηηπηε 1 ΒεδεΓνε οί Βυογ3ηεγ 38 ρεΓ Αηηεχ Β 

1η ΐίιε ενεηί ίό3ί ίΗε ΚεδεΓνε Βηογβηεγ ννίΐΐι αΙΙ ΒηΙΙηδί Ι3η1<8 Β1ο\νη ίδ Ιεδδ ί1ΐ3η 
ίΗε νηίαε 3δ όείιηεό ίη ίΗε ΤεοΗηίε3ΐ 5ρεαίίθ3(ίοη οί Αρρεηόίχ 1 ίο Αηηεχ Α 
33 ρεΓ ΑΐΙβοΙιιτιεηΙ 1 ίο ΡΒ5 0, ρη§ε2, 3ηό ρΓΟοί £Ϊνεη Βγ ε3ΐευΐ3ίίοη 38 
όείίηεοΙ ίη Βνΐ033.2 Κ,αίε 13, ίΗε ίο11οννίη§ Ιίςυίίΐαίείΐ 03ηΐ3§εδ δΗηΙΙ Βε 

3ρρΙίεό: 


<9.1 

ίο 9,0 

ρειχεπί οί 8ΠΓί3οε όίδρίβεειπεπί 

0,1 % 

<9,0 

Ο 

οο 

σ\ 

ρεΓεεηί οί δυείβεε ώδρίηεειηεηί 

0,2 % 

<8,6 

Ιό 8,1 

ρειχεπί οί δυΗόοε όίδρίποειπεπί 

0,6 % 


ΤΗε ηΒονε 3 ΐηουηίδ οί ΙίφηόηίΟΓΐ 03ΐ7ΐ3£βδ 3Γε ηοί ειιιηυΐΕΐίνε. 

2.4. 8ηΒιη3πηο 1 ΜπχίπιυΓη ΒυΒτηεΓ^εό 3ρεε(1, Β3ίίεΓγ 38 ρεΓ Αηηεχ Β 
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ΤΗε πΐ 3 χίπιιΐΓη δρεεά ίιϊβΐ 3 Η& 1 Ι ήιπιίδΗ Αε ρΓΟοί οί Αε δίΑπιεΓ^ετΙ δρεεά άαίΗ 
ϊη ΗαίίεΓγ ορβΓβίΐοη ηιοόε, 35 ι3εΓιηε<1 ϊη Αε ΤεοΗηϊεαΙ δρεεϊίΐεβίίοη οί 
ΑρρεηΑχ 1 ίο Αηηεχ Α 35 ρβΓ Αίί 3 εΗπιεηί 1 ίο ΡΒ3 0, ρβ§ε 3. Α δρεεά ΙπβΙ 
δΗβΗ 6ε ρεΓΓοπηβίί ίη ίΗε 5ΐι6ιηεΓ£ε(1 ιηοάε ηηά Γ03Αη§5 δΗβΙΙ 6ε ί 3 ΐίεη ϊη Αε 
δαιτιε \νεΐ§Ηί οοη<3ί(χοη 3$ ίίΓε3ί1γ Γογ ορεΓ 3 ίίοη. Αδ εοηΑΐίοη 3 εοηιρΙείε δεί οί 
ηε\ν 63 ίίεηε$ (ΟΡΕ) Ιΐ 35 ίο 6ε ίηδίηΙΙεΗ 35 ραΠ οί Αε τεροΪΓ ρ!Ό£Γαιη. Ιη Αε 
ενεηί Αε δυΗιηει^εΟ δρεεΟ οΓ Αε 3 υ 6 ιη 3 πηο 35 ϋείΐηείΐ ίη Αε Τεείιηίεαΐ 
δρεοίίϊοηΐίοη ίδ ηοί ΓεηεΗεΟ ίη Αε Ιπαί, Αε ΓοΙΙοννίηβ 1 ίςυίοΐ 3 ΐε <1 Οηιηηβεδ δΙιαΙΙ 
6ε 3 ρρ 1 ίεΑ 

ΟεοΓ€35ε οΓ δρεεά Γγοπι 


> 0,0 ίο 0,3 Ιαιοίδ 0,000% 

> 0,3 ίο 0,6 Ιαιοίδ 0,190% 

> 0,6 ίο 0,8 Ιαιοίδ 0,375% 

> 0,8 ίο 1,1 Ιαιοίδ 0,540% 


ΤΙιε ηΗονε ηπιουηίδ οί ΠςυίΑίεΗ 63ηια§ε5 3Γε ηοί ουιηυΐηΐίνε. 

2.5. 8 ιΛιη 3 πηε 1 Μαχίιηυιη δυΗιηοΓβεά δρεεΑ Ρυεί Οεΐΐ 35 ρεΓ Αηηεχ Β 

ΤΙιε ΓπβχίΓηυιη δρεεά 1π3ΐ $1ΐ3ΐ1 ΓυπηδΗ Αε ριοοί οί Αε δυ6ιτιει-}>ε(1 δρεεΗ 03ΐ3 
ίη Γυεί εεΐΐ ορεΓ 3 ίίοη ηιοΟε 3δ_£)εΓιηε() ίη Αε ΤεεΗηίεβΙ δρεοίίϊοηίίοη οί 
ΑρρεηΑχ 1 ίο Αηηεχ Α 35 ρεΓ Αίί3ε1ΐΓηεηί I ίο ΡΒ3 0, ρ3£β 3. Α δρεεά Ιπ&1 
δ1ΐ3ϋ 6ε ρεΓίοιτηεΟ ίη ίΗε 5υΗιηεΓ§ε<3 ιηοΟε 3η6 ΓεαΑηβδ $Ηα11 6ε ίαΗεη ίη Αε 
53 ΐτιε \νεϊ§Ηί εοηίΐίΐίοη 35 ίί τεβόγ Γογ ορεΓ3ίίοη. Ιη Αε ενεηί Αε 5ΐι6ιτ>βΓ§εί1 
δρεεά οΓ Αε διΑιηαπηε 35 Οείίηείΐ ίη ίΗε ΤεεΗηίοαΙ δρεαΓιοβΙίοη ίδ ηοί 
ι*ε3θΗε(1 ίη Αε ίπ&Ι, ίΗε Γο11οννίη§ Ηςυϊόβίείΐ ίΐ3ηιαιιε5 5 Ι 13 ΙΙ 6ε 3ρρ1ίε0: 

ΟεεΓβ35ε οΓ δρεεά Γγοιπ 

> 0,0 ίο 0,1 Ιαιοίδ 0,000% 


>0,1 ίο 0,2 1αιοί5 


0,190% 
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> 0,2 ίο 0,3 Ιαιοίδ 0,375% 

> 0,3 ίο 0,4 Ιίηοίδ 0,600% 

ΤΗε 36ονε ΕπιοιιηΙδ οί Ιΐςακΐ3ίεο1 03Π73£ε5 βγο ηοί ουπηιΐΗΐίνε. 

2.6.1 δυΗιτοπηε 1 Μβχίιηυιτι δηοΛεΙΙίη^ 8ρεείΙ, Οίε,δεΙ 38 ρεΓ Αηηεχ Β 

ΤΗε ηιαχίιπϋΐη δρεει.1 Ιπ3ΐ δΐιαίΐ ίαπιϊχΐι Ιΐιε ρΓοοίοί ίΗε 3 ηοιΙ<εΙΙίη£ χρεεοί (Ιαία 
ίη Οίεδεί ορθΓ3ίίοη 35 <3είϊηε6 ίη ίΗε ΤεεΗηίεαΙ δρεοιΤιοβΙίοη οί ΑρρεηΟίχ I ίο 
Αηηεχ Α 35 ρεί’ ΑίίαοΗιηεηί 1 ίο ΡΒ3 0, ρη^ε 3. Α 5 ρεε(Ι Ιπαΐ δΗαΙΙ 6ε 
ρειίοπηεϋ ίη ίΗε δηοΛεΠίπ^ ιηοάο 3η0 τε3θϋη^5 δΗβϋ 6ε ΙηΙίεη ίη ίΗε 53 ΐηε 
\νβί@1ιί οοηΟίίϊοη 35 ίί τεα6γ ίθΓ ορεΓ3ίίοη. Ιη ίΗε ενεηί ίΗε 5ηοιΊ<ε1!ίη£ 5 ρεε<ί 
οί ίΗε 3υ6ιτΐ3πηε 35 ΟείϊηεΟ ίη ί6ε ΤβοΗηίοαΙ 5ρεοΐίΊθ3ίίοη ίδ ηοί Γε3θ6ε(1 ίη 
(Ηε ίπ3ΐ, ίΗε ίοί1οννίη§ ϋςυί^ίοε! Οβιηοβεδ δΗηΙΙ 6ε αρρΙίεϋ: 

Οεει ε350 οί δρεεΟ Γγοπι 


> 0,00 ίο 0,25 Ιαιοίδ 0,000% 

> 0,25 ίο 0,50 Ιαιοίδ 0.150% 

> 0,50 (ο 0,75 Ιαιοίδ 0,300% 

> 0,75 ίο 1,00 Ιαιοίδ 0.450% 


Τ6ε α6ονε 3ηιουηί5Λί.1.ί(}ΐιί(ΐ3ίε<1 <ΐ3ΐτΐ3£05 3Γε ηοί ουηιυΐαίίνε. 

2.7. 8υ6ιη3πηε 1 Μ3χίιηυηη δυΓίβεε 5ρεο<1 Οίε5ε1 38 ρεκ Αηηεχ Β 

ΤΗ& πιβχίιηιίΓη 5ρεε6 ίπ3ΐ δΗβΙΙ ίυπιίδΐι ίΗε ρκοοΓ οί ίΗε δυΓίηεε 5ρεε<1 0313 ίη 
Οίεδεί εΐεοίπε ιηοΟε α$ ΟεΓιηεΟ ίη ΐΗεΤεοΗηίεαΙ δρεοίίιοαίίοη οί Αρρεηάίχ 1 ίο 
Αηηεχ Α 35 ρεί' Αίΐ3εΗιηεηί ! (ο ΡΒ5 0. ρ3^ε 3. Α 5ρεε(1 Ιγϊ&Ι δΗβΠ 6ε 
ρεΓίοππεΟ ίη ίΗε δυΓίΗοε ηιοίΐε αη<3 τεβΟίηιζδ δΗαΙΙ 6ε ί3ΐ<επ ίη ίΗε $3ΐηε \νείβ1ιί 
εοη<ΙίΙίοη 35 ίί Γ03(1γ ίοΓ ορεΓ3ίίοη. Ιη ίΗε ενεηί ίΗε δΠΓίηοε δρεεό οί ίΗε 
5υ6ιη3ηηε 35 άείΐηεά ίη ίΗε ΤεεΗηίθ3ΐ 5ρεοΐίϊθ3ίϊοη ίδ ηοί τεαεΠεί! ίη ΙΗε 1π3ΐ, 
ίΗε ίο!1ο\νίη§ 1ϊςυί(ΐ3ίε(1 03ΐη3£ε5 δΗβΠ 6ε 3ρρ1ίε(1: 


ϋεοΓεεδε οί δρεεό ίτοπι 
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> 0.0 Ιο 0.25 Ιεηοίδ 0,000% 

> 0.25 ίο 0.5 ίίηοί$ 0,075% 

> 0.5 ίο 0.75 Ιεηοΐβ 0,150% 

> 0.75 ίο 1.0 Ι<ηοί 5 0,225% 

ΤΒε αΒονε αιηυυπίδ οί ΙίςυκΕιίεΒ ιίαιηα^εδ πγο ηοί ευηιυΐαίϊνε. 

2.8. 5 υΒιη 3 πηε 1 Μαχ. $υΒιηειι>ε(1 Οπιίδίηβ Ροη^ε, ΒβίίεΓγ αί 4 Ισιοίδ 35 
ρεί' Αηηεχ Β 

Ιη ΙΒε ενεηί ίΒε εηιΐδίηβ ταη^ε 5 υΒιηεΓ§ε( 1 , Βοίίεεγ ορειηίίοη οί (Βε 8 υΒιη 3 πηε 
αδ «ΙείίηεΒ ϊη ίΐιε ΤεεΒηίοα! 5 ρεοίΓιθ 3 ΐΐοη οί Αρρεηάΐχ 1 ίο Αηηεχ Α 35 ρεΓ 
ΑίίηεΒιηεηί 1 ίο ΡΒ5 0, ρα^ε 3, ί$ ηοί ιεδεΒεε! Βγ εαίαιΐηίίοη Βαδεϋ οπ ίεδίδ 
αικί ίπ'βίδ, 3 η εχοβδδ οί ίΒε βείυαΐ ναΐυε οί ειυΪ 5 Ϊπ§ Γ 3 η§ε $υΒιηεΓ^ε(1, ίυεί εεΐΐ 
ορειαίϊοη ηιη 3 £ 3 Ϊη 5 ί ίΒε νηΐυεδ 35 ϋείίηεά ϊη ίΒε ΤεεΒηϊθ 3 ΐ 3 ρεείί 1 θ 3 ίϊοη οί 
Αρρεικίίχ 1 ίο Αηηεχ Α α$ ρεί' Αίΐαείιιηεηί 1 ίο ΡΒ3 0 δΒαΙΙ Βε α εοϋΐεΒ ηβαΐηδί 
ίΒε δΙιοιΙίΒΙΙ. Αδ εοικίϊίϊοη 3 οοιηρΙείε 5 εί οί ηενν ΒαΙΙειίεδ (ΟΡΕ) Ιΐ 35 ίο Βε 
πΐδίαΙΙεοΙ 35 ροή οί ίΒε ιεραΪΓ ρΐΌ^ιαιη. 1η 03$ε οί 3 ίυιίΒει· δΒοιΙίαΙΙ, (Βε 
ίο11ο\νϊη§ ΙϊςιιίΟαίεΒ Βαιηα^εδ δΒαΙΙ Βε 3 ρρ 1 ϊε<ί, 

Ρεειεαδε οίοηηδίηι* ΓΒη^ε Γιόπί 


> 0 ηιη ίο 25 ηιη 0,00% 

>25 ηιη ίο 30 ηιη 0,05% 

>30 ηηι ίο 35 ηιη 0,10% 

>35 ηιη ίο 40 ηιη 0.25% 

>40 ηιη ίο 50 ηιη 0,55% 


ΤΒε 3 Βονε 3 ΐηουηί$ οί ϋςυί< 33 ίε(] Β 3 ΐηαβε 5 3 Γε ηοί ευηιυΐ 3 ίϊνε. 

2.9. 5 υΒιη 3 πηε 1 8 ιιΒιηεΓ£εά οπαϊδίηβ Γ 3 η§ε, \νϊίΒ Ραεί ΟεΙΙ 3 ( 4 Ιαιοίδ 35 
ρβΓ Αηηεχ Β 
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Ιη ίΗε ενεηί ίΗε εη»$ίη§ Γ3η§ε 5υΗιη6Γ£ε<3, ίηεΐ οεΐΐ ορβΓ&Ιϊοη οί ίΗε 
8ιιΗπΐ3πηβ 8δ άβίϊηεά ίη ίΗε ΤεοΗηίεηΙ-δρεεϊίιεΗΐίοη οί Αρρεηάίχ 1 ίο Αηηεχ 
Α 3$ ρεΓ ΑίΐΕεΗηιεηί 1 ίο ΡΒδ 0, ρβ§ε 3, ΐδ ηοί ΓεβοΗοά Ηγ 03 ΐαιΐ 3 ίίοη Η 3 δεά 
οιι ίβδίδ 3π<1 ίπ3ΐδ, αη εχοεδδ οί ίΗε 30ϋα3ΐ ν3ΐαε οί ίΐιε οπιΐδίη@ Γ 3 η§ε 
δυΠηιεΓ^εά, Η3ίίεΓγ ορεΓ3ίίοη 3£3ίηδί ίΗε νβΐυεδ 3δ <)είιηε<3 ίη ίΗε ΤεεΗηίεαΙ 
$ρεαίϊθ3ΐίοη οί Αρρεικϋχ 1 ίο Αηηεχ Α 3$ ρεΓ Αίί3οΗηιεηί 1 ίο ΡΒδ 0 δΗβΙΙ 
6ε ειαίίΐείΐ α^αίηδί ίΙιε δΙιονίίαΙΙ. ίη εηδε οί α ϋηίΐιεί' δΗοΓίίαΙΙ ίΗε ίο1!ο\νίη^ 
ΗςυκΗιίεΟ 03ΐηα§εδ δΐιαίΐ 6ε &ρρ1ϊεε1: 

ϋεοΓεαδε οί ΟΓυίδίη^ Γαη£ε ίίοιη 


> 0 η Γη (ο 70 ηηι 0,00% 

> 70 ηιη (α 90 ηιη 0,15% 

> 90 ηιη ίο 110 ηιη 0,30% 

>110 ηιη ίο 130 ηιη 0,45% 

> 130 ηιη ίο 150 ηιη 0,60% 

> 150 ηιη Ιο 170 ηιη 0,80% 


ΤΗε αΗονε ΗΐηουηΙδ οί ΙίςυίΟβίεΟ Οοιηα^εδ 3ΐε ηοί ευιηυΐαίίνε. 

2.10. δυΗιηβπηε 1 Ταείίεβΐ ίηΟίδΟΓείίοη Γ3ίε 3ί δΟΑ 6 Ιίίδ 3δ ρεΓ Αηηεχ Β 

ΤΙιε ί3θίίθ3ΐ ίηΟίδεί'είίοη ίιίβΐ δ1ΐ3ΐ1 ίυΓηίδΙι ίΙιε ριοοί οί ίΗε ίπείίεβΐ ίη<1ί$θΓείίοη 
Γ3ίε 35 Οείιηεθ ίη ίΗε ΤεοΗηίεαΙ δρβοίίιοαίίοη οί Αρρειηϋχ 1 ίο Αηηεχ Α 3$ ρεΓ 
Αίί3θ1ηηεηί 1 ίο ΡΒδ 0. Α ί3θίίθ3ΐ ίηΟίδΟΓείίοη ίπηΐ δΗβΙΙ Ηε ρεΓίοπηεά 3ΐη1 
Γ63(1ίη§5 δΐιαίΐ Ηε ία^εη ίη ίΗε δαιηε \νεί§Ηί εοηόίίίοη 3$ ίί τεαΟγ ίοΓ ορεΓ3ίίοη. 
Αδ εοηάϊίίοη 3 οοιηρίείε δεί οί ηε\ν Ηείίεπεδ (ΟΡΕ) Η3δ (ο Ηε ίηδίΗΐΙεΟ 35 ρπιΐ 
οί ίΗε Γερπίΐ' ρΐΌ^Γ3ΐη. Ιη ίΗε ενεηί ίΗε ί3θίίθ3ΐ ίιηΙίδΟΓείίοη Γ3ίε οί ίΗε 
8υΗιη3ηηε 35 <3βίιηε<ί ίη ίΗε ΤεεΗηίεβΙ δρεείίιοβίίοη ίδ ηοί τε3θΗε(1 Ηγ 
ε3ΐοιιΐ3ίίοη$ Η3δε(1 οη ίεδίδ 3η0 ίπβίδ, ίΗε ίο!1ο\νίη§ Ηςηί(ΐ3ΐε<3 <33ΐΒ3§εδ 3 Η 3 ΙΙ 
Ηε 3ρρ1ίε<5: 
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Εχεεε<3ίη§ οί Ι&είϊο&Ι ίηάίδΟΓεΙίοη Γ3ίε (3ί>5θ1υ(ε) ίτοπι 

> 12,600% ίο 13,500 %* 0,000% 

> 13,501 % ίο 13,650% 0,187% 

> 13.651 % ίο 13,900 % 0,375% 

' 13,901 "ο ίο 14.150 % 0,560% 

- 14,151 % ίο 14,400 % 0,750% 

*ϋθηΙίΐϊηϋ εα1ευΐ3ίίυη (οΙει·3ηεε οί'6 %. 


ΤΗε αΕονε αηιουηίδ οί Ιίο|ΐιί(ΐ3ίε<] <:!3ΐηα£ε5 ογε ηοί ειιιηυΐείίνε. 

2.11. διώιηαπηε 1 ΤαοΟαιΙ οϋαιηείει· 35 ρει* Αηηεχ Β 

ΤΗε ΙαοΙϊοίΐΙ (,ΙίαιηεΙεΓ ίιίαΐ χΐιαίΐ 1ίιπΉ$1ι ίΐιε ριοοΓ οί ί!ιε 5 υΗιηεΓ£ε<] Οαία 35 
ϋείίηεϋ ϊη (Ιιε ΤεεΙιηϊειιΙ δρεείίιεαίίοη οί ΑρρεηΟίχ 1 ίο Αηηεχ Α 35 ρεΓ 
ΑΚίκΗιηεηΐ 1 (ο ΡΒ5 Ο. ρ3ΐ*ε 4. Α ΐαοίίοαΐ ΟίαηιείβΓ (παί ηΗβΙΙ 6ε ρειίοπηεΟ 
3πι1 Γοαϋίηιμ; δίιβίΐ Ηε ΐοΗεη ίη (Ηε 53ΐηε ννεί^Πί εοηεϋΐΐοη 35 ίί τεαΟγ ίοΐ' 
ορεΓ3ίίοη. 1η (Ιιε ενεηΐ (Ιιε ίαοίϊεαΐ (Ιίαπιείει· α( $υΗιηει§ε(1 εοηΟίΟοη οί (Ιιε 
διώηιαπηε ίδ ^Γε3(εΓ Ιΐκιη (Ιιε Τίί»υτε 35 ΟείϊηεΟ ίη (Ιιε Τ6εΗηίθ3ΐ δρεείίιεαίίοη 
ίη (Ιιε ΙπαΙ, (Ιιε ίοΙΙοχνίηΐ’ ΙίςυίΟαΙεά Οαπια^εδ δΐιβίΐ 6ε αρρΙίεΟ: 

ΕχεεεΟίη^ οί (30(ίε3ΐ (ϋαιηείεΐ' ίΓοηι 

> 0,0 (ο 0.1 6θ3ί 1εη^;ίΗ$ 0,075% 

>0,1 ίο 0,25 6θ3ί 1εη^ϋΙι$ 0,100% 

> 0,25 ίο 0,5 Ηθ3ί Ιεη&ίΗδ 0,125% 

ΤΗε εβονε αιηουηίδ οί ΙίςυίοΙείεοΙ 43ΐη3^ε$ 3Γε ηοί ευηιαίεΐίνε. 

2.12. δαΗΐϊΐεπηε 1 ΕηνίΐΌηιηεηίεΙ εοηάίίίόπδ οί 002 35 ρβΓ Αηηεχ Β 
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ΤΗε εηνΐΓοητηεηίδΙ ίτϊ&Ι δΗ&11 ίυπιΐδΗ ίΗε ρτυοΓ οΓ ίΗβ εηνΐΐΌηπιεηΐ 3 ΐ εοηΟΐίΐοηδ 
οΓ002 35 (ΙεΓιηείΙ ΐη ίΗε ΤεοΚηΐθ3ΐ δρεεΐίΐε3ίΐοη οΓ Αρρεηάΐχ 1 ίο Αηηβχ Α 35 
ρεΓ ΡΒδ 4, Β§γ. 4675. Ιη ίΗε ενεηί ίΗε εηνΪΓοηπιεηΐ3! εοηίϋίΐοηδ οΓ002 οί ίΗε 
διώιτίΗπηε 3Γε εχεεε<ϋη§ ίΗε ίίβΐίΓε 35 ΟεΓιηεΟ ΐη ίΗε ΤεεΗηΐθ3ΐ 3ρεεΐίϊε3ΐΐοη 
ΐη ίΐιε ίΓΪ3ΐ, ίΗε ΓοΠοννίη^ 1ΐο]υΐ(ΐ3ίε8 63ΐτΐ3§ε5 δΗβΙΙ 6ε 3ρρ1ΐε<1: 

Εχεεειϋη^ οΓ002 ευηεεηίιαίΐοη ίο 3 εοηοεηίΓ 3 ΐΐοη οΓ 


> 0,501 % ίο 0,800 % 0,010 % 

> 0,801 % ίο 0,850 % 0,020 % 

> 0,85 1 % ίο 0,900 % 0, 1 20 % 

> 0,90 1 % ίο 0.950 % 0, 1 60 % 

> 0,951 % (ο 1,000 % 0,200 % 


ΤΗε η6ονε αιηουηίδ οίΙΐςυκΐ3ΐε<1 οΐαπια^εε 3Γε ηοί εαιτιυΐαΐΐνε. 

2.13. 8ιι6ιπ3πηε 1 (.'ανΐίηίϊοη 

ΤΗε ε3νΐΐ3ίίοη ΙιΐαΙ δΐΐϋΐΐ ΓυπιΐδΗ ίΗε ρΓΟοίοίίΠε εανίΐ3ΐΐοη 6313 35 ιΐεΓΐηεΟ ΐη 
ίΗε ΤεεΗηΐοαΙ δρεείίίεαίΐοη οί Αρρεηϋΐχ I ίο Αηηεχ Α 35 ρεπ Αΐΐ3θΗπιεηί 1 ίο 
ΡΒδ 0, ρ3ί*ε 4. Α εανΐίαίΐοη ίηβΐ $Η3ΐΙ 6ε ρει-ίόιτηεΟ 3η4 Γεβόΐηβδ δΗβΙΙ 6ε 
Ι3ΐ<εη ΐη ίΗε δαιηε χνεΐΐ'Ηΐ εοηΟΐίιοη 35 ΐί τεβόγ Γογ ορεΓ3ΐίοη. 

Οεεπεαδε οΓΐηεερίΐοπ δρεεά 03 νΐί 3 ίΐοη Γγοπί 


> 0,0 Ηίδ ίο 0,5 Ιεί5 

0,000 % 

> 0,5 Ηίδ ίο 1,0 Ηΐδ 

0,200% 

> 1,0 Ηίδ ίο 1,5 Ηίδ 

0,400% 

> 1,5 Ηίδ ίο 2,0 1<ίδ 

0,600% 

> 2,0 Είδ ίο 2,5 Είδ 

0,800% 

> 2,5 Είδ ίο 3,0 Είδ 

1,000% 
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ΤΗε ββονε 3τηουηίδ οΓ Ιίςυίιΐβίβά <ΐ3Γη3£ε5 εγο ηοί ουιηυΐβίϊνο. 

2.14 \ν3ίεΗ)οπΐ€ Νοίδε 

2.14.1. δυ6τη3ΐϊηε 1 ϋνηαπιίο Κ3(ϋ3ίε(1 ΒΓ03(16αη(1 ν/βίεΛοπιε ΝοΪ 5 ε 35 ρεΓ 
Αηηεχ Β Γογ ίΐιε εηΙΪΓε διΛιηβπηε 

ΤΗε άγηαινπο οϋίαίείΐ 6Γ03(16αη(1 ννηίεΓΗοιηε ηοίδε Ιενεί (ννίίΐι ΒηοόννίΟΐΗ 1/3 
Οοίανε ίη ίΙιε ιαηΐ'ε οΓ 16Ηζ Ιο 16 ΗΗζ) ιηεαδυΓοιηεηί ίπ3ΐ δΗαΙΙ ΓύηιίδΗ ίΗε 
ΡγοοΓ οΓ ίΗε ίιηρΓονεηιεηί Γογ ίίγηαιηΐε Γ3(1ί3ίε(1 6ΐΌ3(163ΐΐ(1 ν.'Βϋειΐοπιε ηοίδε 
ϋαΐ3 Γογ ίΗε ιεδρεείΐνε δυΗηιαπηε 33 ΟεΓιηεϋ ίη ίΗε ΤεοΗηίεηΙ δρεοίΓιοαίίοη οΓ 
Αρρεικίίχ ! Ιο Αηηεχ Α, 3ί3ίιΐ5 Κ.ερθΓί Νο. 0190.2. 

Α (Ιγηαιηίε Γ3(1ίαίε(Ι 6ΐΌ3(16αη(1 \ναίεΓ6οπιε ηοί$ε Ιενεί ιηε35υι-εηιεηί ίπηΐ βΗ&ΙΙ 
6ε ρεΓΓοιτηεά αικΙ ΐ03(Ιίη£5 $Ηα1Ι 6ε ί3Ηεη ίη ίΗε $3ΐηε ν/εί^Ηί εοη(Πίίοη 35 ίΓ 
Γ 03 ( 1 γ Γογ ορειαίίοπ. 

Ιη (Ηε ενεηί Ιΐΐ3ί ίΗε ίιηρί'ονειηεηΐ Γογ ίΗε ηοίδε Ιενεί ϋ εχεεεΟδ ίΗε ηοίδε Ιενεί 
ΗIX οΓίΗε ΚοΓειεηοε Ι.ίιηΐΐ (Τύπ ε Γογ ίΗε ιεδρεείΐνε δυΗηιηπηε Γογ (Ιγιηηηίε 
Γ3ί1ία(ε<3 1x03(16311(1 ννηΐΟΓΗοιηε ηοίδε δρεοίιη (35 δρεα’ΓίείΙ ίη Αρρεηίϋχ 1 (ο 
Αηηεχ Α. δίαίιΐδ Κεροιΐ Νο. 0190.2) ίΗε ΓοΙΙοννίηβ ΙίςυίΟΒίεΟ (Ιαιπα^εδ δΐιαίΐ 6ε 
αρρΙίεΟ: 

1η 0356 (ΙίβΙ 

■ Αν ί$ ροδϊίίνε Ηιιί ηοί ^Γεαίεΐ’ ίΗαη 1 ΟΒ 
ΟΓ 

* ΙΙίΓεε Ι,ί εχοεε<1 6γ ιηοιε ίΗαη 3 <3Β 6ηί ηοί ιηοιε ίΗβη 4 <1Β 

ΟΓ 

■ Γοιιγ ϋ εχεεείΐ 6γ ιηοιε ίΐιαη 2 ΟΒ 6υί ηοί ιηοιε ίΗ3η 3 ΟΒ 

0,06 % Γογ 5υ6ιη3πηε 1 


1η 03δε ίΗβί 

■ ΑΥ 15 §Γ63ίεΓ ίΗβη 1 (3Β 6ηί ηοί βτεαίεΓ Ιΐιβη 2 (1Β 
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ΟΓ 

■ ίοιίΓ ϋ εχ066<1 Ηγ ΓηοΓε Ιΐΐ3η 3 6Β Ηιιί ηοί πιογο ίΗ&η 4 4Β 

ΟΓ 

■ Γίνε Β εχοεείΐ Ηγ ιώογ6 0ΐ3η 2 4Β Ηϋί ηοί ιηοΓ6 ίΠ 3 η 3 <3Β 

0,12 % Γογ δυΗιη3πηε 1 
Ιη 0356 ίΐιαί 

■ ΟΠ6 υ 6X066(15 Ϊ3γ 1110Γ6 ίΙΐ3η 4 (1Β Ηυί 1ε55 ίΗβη 5 (1Β 
0,06 % Γογ 8υ6ιτΐ3πηε 1 

■ οηε □ 6X066(1$ Ηγ 1 Π 0 Γ 6 Ιΐΐ3η 5 (1Β Ηυί 1655 ΐΗαπ 6 (1Β 
0,12 % Γογ $υΗιτΐ3πη6 1 

ΤΙιε 3Ηονε 3ΐηουηΐ5 οΠίςιιί<1αί6(1 (Ιαιηηβεδ 3ΐε ηοί ουΐΐΐαΐ 3 ίίνε. 

2.14.2 δυΗηιαπηβ 1 δί3ίίοιΐ3Γγ Κ.3<1ί3ί6() ΒΓ03(3Η3η<1 ν/αίβΓΗοπιε Νοίδο 35 ρεΓ 
Αηηεχ Β (Γογ 63θ1ι οΓ ίΐιε ίίΐχ εςυίρηιεηί) (ηοί ηρρΙίοβΗΙο Γογ δυΗιτιβπηε 2 αιι<1 
3) 

ΤΙιε 5ί3ίίοη3ΐ'γ Γ3(1 ί3ί6(1 ΗΐΌ3ΐ1Η3η(] \ν3ίβΓ6θΓηε ηοί5ε Ιβνεί (ννίίΐι Βαηοίννϊοΐίΐι 1/3 
Οοί3ν6 ίη ίΐιβ Γ3η^6 οΓ 16Ηζ ίο 16 ΗΗζ) ιηεαδυΓειηεηΙ (πβΐ δΐιαίΐ ίυπιί$Η ίΗε 
ριοοΓ οΓ ίΗε ίηιρΓονεΓηβηί Γογ 5ί3{ίοη3τγ Γ3(ϋ3ίε<1 ΗΐΌ3<1Η3η<1 \ν3ίεΓΗοπιε ηοίδε 
(1313 Γογ ίΐιε Γεδρβοίίνε βςαΐριτιβηί 35 ΗεΓιηεΗ ίη Ιΐιε ΤοοΙιπιοβΙ δρεοϊΓϊθ3ΐίοη οΓ 
Αρρεηθϊχ 1 ίο Αηηεχ Α, 8ί3ίυδ ΚεροΓί Νο. 0190.2. 

Α 5ί3ίϊοη3Γγ Γ3<1ί3ΐε6 6Γ03(163η(1 \ν3ίεΓΗοιτΐ6 ηοίδε ΙενεΙ ΓηεβδίίΓεπιοηί ΙγϊβΙ 
δΐιβίΐ 6ε ρεί'Γοιτηεά 3Π(1 Γ63<1ϊη§$ 5 Ι 13 Ι! 6ε ί3ΐ(6η ίη ί1ΐ6 $3ηιε ννοίβΗί οοη<1ίΙίοη 35 
ΐΓ Γ63(1γ Γογ ορεΓβίίοη. 

1η (Ιιε βνεηί ίΗ3ΐ ίΗε ΪΓηρΓονειτιεηΙ Γογ ίΗε ηοίδε ΙενεΙ Β εχοεε<1$ ίΗε ηοίδε Ιενε! 
Ι,ΙΧ οΓ ίΗε ΚεΓεΓεηοε ϋπιίΐ ΟιίΓνε Γογ ίΗε τεδρεοίίνε οςυίρπιεηΐ Γογ 5ί3ίίοη3Γγ 
ΗΓ036Η3ηά \ν3ί6ΓΗθΓηε ηοίδε $ρεεΐΓ3 (35 δρεοίίϊεοί ίη Αρρβηιΐίχ 1 ίο Αηηεχ Α, 
3ΐ3ίιΐ5 ΚεροΓί Νο. 0190.2) ίΗε Γο1Ιο\νϊη§ 1ίςυί(ΐ3ΐ6(1 ά3πΐ3§65 δΗ&11 Ηε 3ρρϋε(1; 


Ιη 0356 ίΗ3ί 
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* Αν ϊ$ ροδΐίϊνε Βυί ηοί £Τ63(6 γ ίΗ3η 1 <ΙΒ 
ΟΓ 


* ΙΙίΓεε Βϊ 0X066(1 6γ ΓΠ0Γ6 Ιΐΐ3η 3 <3Β 6υί ηοί ιηοΓε ίΐοη 4 <1Β 

ΟΓ 


■ ίθ11Γ Βϊ 6X066(1 ΙΏ0Γ6 {ΙΐΟΠ 2 <1Β Γυί 1101 ΠΊ0Γ6 ίΙΐ311 3 ίΙΒ 
0,01 % ίοΓ ίΐιε Γβδρεοίϊνε εςυίριηοηΐ 


1ΐ1 0356 Ιΐΐ3ΐ 

* Αν ϊ$ £Γ63ϋβΓ ίΐιαη 1 ΟΒ 6υί ηοί £Γ63ί6Γ (1ΐ3ΐι 2 ΟΒ 

ΟΓ 

■ ίουι* Βϊ 6X066(1 βγ ΓΠ 0 Γ 6 ί1ΐ3π 3 <1Β 6υί ηοί ιηοΓβ ί1ΐ3η 4 <4Β 

ΟΓ 


• Γίνε Βϊ 6X066(1 6γ ιηοιε ίΐιαη 2 (!Β βυί ηοί ιηοιε Ιΐιοη 3 (!Β 
0,02 % Γογ ίΐιε Γεδρβοίϊνε εςυϊρΓηεηί 


Ιη 0356 ΙΪ131 

■ οηε Βϊ 6X066(15 6γ ιηοιε 1113η 4 <1Β Βυί 1655 Ι(ΐ3η 5 <1Β 
0,01 % Γογ ίΐιε Γβδρεοίϊνε εςυϊριηεηί 

■ οηε Βί 6χο66(ΐ5 1>γ ιηοηε ίΐιαη 5 <1Β Βιιί 1ε55 ίΐιβη 6 <1Β 
0,02 % Γογ ίϊιε τεδρεοίϊνε εςυϊριηεηί 

ΤΙιε αΒονε 3ηιουηΐ5 οΠΐςαίΟαίεί! (1αηΐ3£ε5 3Γ6 ηοί ουιηυΐπίϊνβ. 

2.14.3 5ιι1)ΐτ)3ηηε 1 8ί3ίϊοη3Γγ Ν3ΠΌν/ Β3η(1 ΜβίβΛοπιε Νοϊδβ 35 ρεη Αηηεχ 
Β Γογ οηοΒ οΓ ίΓιε $ϊχ εςυϊριηβηίδ (ηοί 3ρρ1ϊθ3βΐ6 Γογ δαΟιηδηηε 2 3ηά 3) 

Τ1ΐ6 5ΐ3ίϊοη3Γγ η3ΐτο\ν Γ)3η<1 λν3ίεΛθΓηε ηοϊδε Ιενεί (\νϊίΗ Β3η<1ννϊ(111ι ΙΗζ ϊη 
ΐΒε Γ3η§ε 1 ΟΗζ ίο 1500 Ηζ) πιε3$υΓ6Γηεηί ίηβΐ 5 Η 3 ΙΙ ΓυπιΒΗ ίΗε ρίθθΓ οΓ ίΗε 
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ίιηρΓονεπιεηΙ ίθΓ δίθίΐοηατγ Μίτον/ Ηαηά ν/2ΐει·Ηοπιε ηοίδε ά3ί3 ίοι - ίΗε 
ΓΟδρεοΐίνε εςυίριηεηί 35 άείϊηεά ίη ίΗε ΤεοΗηϊεΕί δρεεΐΓΐ03ίίοη οί Αρρεηάίχ 1 
ίο Αηηεχ Α, δίαίυδ Κ,εροΓί Νο. 0190.2. 

Α 8ΐ3ίΐοιΐ3ΐ7 ιΐ3ττυ\ν Ηβηά ν/αίειΗοπιε ηοίδε ιηε35ΐΐΓετηεηί Ιπ3ΐ δΗβΙΙ 1)6 
ρεί'ίοπηεά 3ηά Γεδάίη^δ 5 Ηη!! Ηε ί3Ηεη ίη ίΗε δηιηε ννεί§Ηί οοηάίίιοη 33 ίί Γβ3άγ 
ίΟΓ 0ρεΓ3ίΐ0Ω. 

1η ίΗε ενεηί ίΗαί ίΗε πηρίΌνειηεηί ίοΓ ίΐιε ροϊπί οί ΗίβΗεδΐ νηΐυε οί ίΗε ουη/ε 
ίθΓ ίΗε Γεδρεείϊνε εςυίριηεηί ίθΓ 5ί2ΐίοιΐ3ΐγ ηαιτονν Ηβηά ν/αίειΗοπιε ηοίδε 
3ρεείΓ3 (35 δρεοίίΐεά ίη Αρρεηάίχ 1 ίο Αηηεχ Α, δίβίυδ Κ,εροιτί Νο. 0190.2) 
εαηηοί Ηε ΗιΙΗΙΙεά ίΗε ίο!1ο\νίηβ Ιίςηίάαίεά άαιηη§εδ δΗαΙΙ Ηε 3ρρ1ίεά: 

ΠηρίΌνειηεηί 5 άΒ ίο 3 άΒ 0,00 % Ιογ ΙΗε τεδρεείίνε εςυίριηεηί 

ΙιηρΓονεηιεηΙ 3 (1Β ίο 2 άΒ 0,03 % ίθΓ ίΗε ιε$ρεείίνε εςυίριηεηί 

ΊηιρίΌνειηεηί 2 άΒ ίο 0 άΒ 0,06 % ίθΓ ίΗε Γεδρεείίνε εςυίριηεηί 

ΤΗε δΗονε 3ΐηοαηί$ οί Ιίςυίάυίεά άηιηαιιεδ υιε ηοί ευιηυΐ3ίίνε ίθΓ ίΗε 
ιεδρεοίίνε εςυίριηεηί. 

2.1 5 ΟοπιΗηΙ δγδίειη δεηδΟΓ Αοευιαογ Ο'πίεπα 

1ί ίΗε πΐ63$ιΐΓε<1 ν3ΐυε$ ίθΓ ίΗε ΟοιηΗυί δγδίειη δεηδΟΓδ 3η(1 ΤΜΑ 3οευΓ3είε5 άο 
ηοί νεβοΗ ίΗε νβΐυεδ 35 ΐ3ΐά άο\νη ίη Αρρεηάίχ 1 ίο Αηηεχ Β ίθΓ δυΗηηδπηε 1 
ίΗε ίο11ο\νίη§ Ηςυίάαίεά ά3πΐ3£εδ δΗβϋ 3ρρΙγ 35 εοηηεείεά ίο ίΗε θ3ίε§οπεδ 
(8ίερ5) 1 ίο 3 ννΠίεΗ 3νε ίη άβί3ί1 Ι^ίεΐ άον/η ίη Αηηεχ 11: 

ίθΓ δίερ 1 0,10% 

ίοΓ δίερ 2 0,20% 

ίθΓ δίερ 3 0,30% 

ΤΗε 3Ηονε πιεηίϊοηεά ν3ΐυεδ $Η3ΐ1 αρρίγ ίοΓ ίΗε ΟοπιΗηΙ δγδίειη δεηδΟΓδ ννΐίΗ 
ίΗε εχοερίΐοη οί Β.3ά3τ αηά Ε 8 Μ ίθΓ ννΗΐεΗ ίΗτεε ςυοΠεπ; ( 3 / 4 ) οί ίΗε ναΐυεδ οί 
Ιίςηίάαίεά άαπια^εδ οί ίΗε αΗονε πιεηίϊοηεά δίερ$ δΗαϋ βρρίγ. 
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ΤΗε αβονε απιοιιηίδ οί Ηςιιϊ<33ίε<1 άαιηα^εδ ΕΓε ηοί ευιτιηίαΐίνε. 

3. ΤεεΗηϊεαΙ Οείϊοϊεηοίβδ οί διΛτηαηηεδ 2 αηά 3 

Ιί Ιΐιε Βείονν ιηεηίΐοηεά ρεΓίοπτιαηεε ναΐυεδ δΗου14 ηοί βε Γεαοΐιείΐ από ηοί 
Γεπιε(ϋε(3 αηίϊΐ (ΙεΙίνεΓγ οί διώηηαπηεδ 2 3Π(1 3 ογ χυείι οίΙιεΓ ίϊιηε 33 ιηυίυβίΐγ 
3βΓεε(1 ιιροη, (Ηε ΟοηίΓ3είθΓ δΐιαίΐ ρ3γ (ο ίΐιε ΡιίΓεΙιαδΟΓ ϋςαΐίΐαίεοί <ΐ3Γη3£ε5 ίοΓ 
ίΐιβ ίυΐΐ 3Π(1 ίΐηβΐ χαίίδίαείίοη οίαΐ! οΐαίπΐϊ: αχ ΓοΙΙοννχ: 

3.1 ΜείαοεηΙπο Ηεϊ^ΐιί α$ ρεΓ Αηηεχ Β 1 

ϋεεί'εαδε οί 0 % Ιο 10% οί ίΗε τεερεείίνε ναΙιιε, αχ ρεΓ Αηηεχ Β1 

- 0 , 000 % 

ϋεοΓεαχε οί 10,01 % ίο 20% οί ίΐιε Γοχρεοίϊνε ν3ΐυε, 35 ρβτ Αηηεχ Β1 
=0,050% 

ϋοειεαΒε οί 20,01% ίο 25% οί ίΐιε ιεδρεοίίνε ναΐυε, 3$ ρεΓ Αηηεχ Β 1=0,100% 

ΤΗε αβονε 3Γηοιιηΐ$ οί ϋςυιάαΐείΐ (Ιαιηα^εχ ατε ηοί ευηιυΐαίίνε 


3.2 δίθβίϋίγ Ηεί^ΐιί α$ ρεΓ Αηηεχ Β 1 

ϋεοΓεαχε οί 0 % ίο 10% οί ίΐιε Γεχρεείϊνε ναΐυε, αχ ρεκ Αηηεχ Β1 =0,000% 
ΟεοΓεαδε οί 10,01% ίο 15% οί ίΐιε τεδρεείίνε ν3ΐυε, 33 ρβΓ Αηηεχ Β 1=0,050% 
ΟεοΓ63$ε οί 15,01 ίο 20% οί ίΐιε ΓΟδρεείϊνε νβΐιιε, 33 ρετ Αηηεχ Β1 
= 0 , 100 % 

ΤΤιε αβονε αιηουηίδ οί Ιϊςηϊάαίεά ιΐαπια^εδ 3Γε ηοί ευηιυΐ3ΐϊνε 


3.3 ΒεχεΓνε οί Βυογ3ηεγ 3$ ρεΓ Αηηεχ Β 1 

9 , 501 % ίο 10 , 000 % οίευΓίαεε (Ιίερίαεεπιεηί 0 , 000 % 

9,001 % ίο 9 , 500 % οί $ΐ 4 Γί 3 οε < 1 ί 5 ρΐ 3 εειτιεηΐ 0 , 010 % 

8 , 501 % ίο 9 , 000 % οί δϋΓίαεε ΟίχρΙαεεΓηεηί 0 , 300 % 

Πιε αβονε απιοιιηίδ οί Ιϊςυϊεΐαίεά όαιπα^εχ 3 Γε ηοί ευπτυΐ3ίε<1 
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3.4 Κ,αίιιοίΐοη οί ϋίνϊη£ Τεδί ΟερίΗ Ε5 ρετ Αηηεχ Β 1 


Κ.ε(3ιιοΙίοη οί ϋίνίηβ Τεδί ΟερίΗ ίτοιη Οηι ίο 9,9 ιη 0,000% 
ίΐεόυοίίοη οί Οίνίη£ Τεεί ΟερίΗ ίτοιη 10 ιη ίο 24,9 ιη ] ,000% 
ΤΠε αβονε 3ΐηουη(δ οί Ηςιιϊάαΐείΐ ϋΕΐηα^εχ 3ΐε ηοΐ ουιηιιίαΐίνε. 


3.5 Μαχίτηιιιη 5υΗιηετ§ε<1 3ρεετ1, Ββίίετγ 3$ ρεΓ Αηηεχ Β 1 


ϋεοΓεαδε οί $ρεε<1 ίϊοτη 0,01 ίο 0,400 Ηηοίδ 0,0 % 

Οεετεπδε οί δρεεΟ ίτοιη 0,4 ί ίο 0,600 Ηηοίδ 0,25 % 

ΟεοΓ63$ε οί 8ρεε4 ίτοιη 0,61 ίο 0,800 Ιαιοίδ 0,5 % 

ϋβετεαδε οί δρεεΟ ίτοιη 0,81 ίο 1,! 00 Ηηοΐδ 0,75 % 


ΤΙιε αΗονε 3ΐηουηίδ οί Ιϊςιπίΐβίεςΐ 63ΐη3£β5 3τε ηοί οιπηυΐβίϊνε. 


3.6 ΜΕχίιηυιη 5υ5ιηει·^ε4 3ρεε(1, ΡυεΙ ΟεΙΙ αδ ρετ Αηηεχ Β 1 


ΟεοΓε35ε οί δρεεά ίτοιη 0,01 ίο 0,200 Ηηοίδ 0,000% 

ϋεοΓβΕδε οί δρεετί ίτοιη 0,21 ίο 0,300 Κηοίδ 0,250% 

ϋεοτεΕδε οί $ρεε<1 ίτοιη 0,31 ίο 0,400 Ιαιοίδ 0,500% 

ϋεετεΕδε οί δρεεό ίτοτη 0,41 ίο 0,500 Ιαιοίδ 0,800% 


Τίιε 3ίονε 3τηοοηί5 οί ΙϊςυΐίΜείΙ <ΐ3τη3§εδ 3τε ηοί ευτηυΐ3ίίνε. 


3.7 Μ3χϊτπυιη 5υΗιηετ£6(1 δρεεΟ, Μ3δί ΟρεταΙΐοη 38 ρετ Αηηεχ Β 1 


Οεετε35ε οί δρεεά ίτοιη 0,01 ίο 0,250 Ιαιοίδ 0,000% 

Οεοτεβδε οί δρεεά ίτοιη 0,26 ίο 0,500 Ηηοίδ 0,200% 

ϋεετε35ε οί δρεε<3 ίτοιη 0,51 ίο 0,750 Ιαιοίδ 0,400% 

Οεετεαδε οί δρεεά ίτοτη 0,76 ίο 1,000 Ιαιοίδ 0,600% 


ΤΗε αΗονε ατηουηίδ οί ΗφηάβΙεά(ΐ3ΐτι&§ε$ 3τε ηοί ευηιυΐ3ίίνε. 
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3.8 Μβχιηιυπι δυιίίεβ 5ρεε<1, ΟϊεδεΙ 35 ρερ Αηηεχ Β 1 


ϋ60Γ635ε οί 5ρεεϋ ίτοιη 0,01 Ιο 0,250 Ηηοίδ 0,000% 

Οεοΐ‘6356 οί 5ρεε<3 ίι-οτη 0,26 Ιο 0,500 Ηηοίδ 0,100% 

ϋεαεηδε οί δρεε6 ίτοιη 0,51 (ο 0,750 1ίηοΐ5 0,200% 

ΟεοΓ035β οί ερεεΟ ίίοτη 0,76 ίο 1,000 Ηηοίδ 0,300% 


ΤΗε ηβονε 3ΐηουηί$ οί 1ίςαί(ΐ3ί6(1 63ΐπ3§ε5 3Γε ηοί ουιτιυΐαίίνε. 

3.9 Μ3χΐηιυηι δυΗιηετ^είΙ εηιΪ5Ϊη§ τηη§ε ννίίΗ Ηαίίετγ 35 ρεί' Αηηεχ Β I 
(ηιη = ηαυίίεβΐ πη!ε$) 

>1<10 ηηι 0,00% 


> 10 ηιη <20 ηιη 0,10 % 

>20 ηιη <30 ηιη 0,20 % 

>30 ηιη <40 ηιη 0,50 % 

>40 ηιη <50 ηιη 0,90 % 


ΤΗε αΗονε 3ΐηουηί5 οί ΙίςυίΟβίειί όαιηα^εδ 3Γε ηοί οιπηιι]3ΐίνε. 

3.10 δυΗτηοΓβεό οΐΊΐΪ5ίη§ Γ3η§ε, \νίίΗ Ρυεί €ε11 38 ρεΓ Αηηεχ Β 1 
(ηιη = Π3ΐι1ίε3ΐ ιηϋεδ) 

>1<20ητη 0,00% 

>20 ηηι <40 ηιη 0,20 % 


>40 ηιη <60 ηηι 


0,40 % 
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>60 ηπι <80 ηπι 0,60 % 

>80 ηιη <100 ητη 0,80% 

>100 ιτιπι <120 πιω 1,00% 

ΤΡε Λονε ΒΓηουηίδ οΠΐςιιϊόβίεοΙ άβηιββεδ 3Γε ηοί ουη-ιυΐηίϊνε. 

3.11 Ταοόο3ΐ ίιιοΙίδοΓείίοη ι*3ίε, (I 51 03$ε) 35 ρεΓ Αηηεχ Β I ϊηθΓ63$ε Ιιγ 


Ργοιπ 0,001 % ίο 0,200 % 0,00 % 

Ργογπ 0,201 % ίο 0,250 % 0,25 % 

Ργοιπ 0,251 % (ο 0,500 % 0,50 % 

Ργοιπ 0,501 % ίο 0,750 % 0,75 % 

Ργοιπ 0,751 % ίο 0,999 % 1,00 % 


3<Με4 (ο ίΙιε δρεοίίϊείΐ ναΐυε 35 ρει Αηηεχ Β 1 
ΤΙιε 3 βονε αιπουηίδ οί 1ίί]ΐιϊοΐ3ΐε(3 43ΐπ3§ε5 3ΐε ηοί ουιπυΐΒίϊνε. 

3.12 Ταοίϊθ 3 ΐ ϊη<ϋ$θΓείϊοπ Γ3ίε, {Τ ύ ο3$ε) 35 ρεΓ Αηηεχ Β 1 ΐηοπεβδε 6γ 


Ργοιπ 0,001 % ίο 0,200 % 0,000 % 

Ργογπ 0,201 % ίο 0,250 % 0,250 % 

Ργογπ 0,251 % ίο 0,500 % ■ 0,500 % 

Ργογπ 0,501 % ίο 0,750 % 0,750 % 

Ργοιπ 0,751 % ίο 0,999 % 1,000 % 


3<3<1ε(1 ίο ίΐιε δρεοΐίΐεό ναΐαε 35 ρεΓ Αηηεχ Β 1 
ΤΡε 3 βονε δίπουηίχ οΠίψ-ΐκΐ3ίε<1άαπ^εδ 3Γε ηοί ο\ιηΊΐιΐ3ΐίνε. 




ΦΕΚ 171 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


4007 


3.13 Τ&οΐΐοβΐ <3ΐ3Γηβ{βΓ 35 ρεΓ Αηηεχ Β 1 ΐηοΓ 635 β Ηγ: 


Ργοιπ 0, 10 ίο 0,175 Ηο3ί Ιεη^ίΗδ 

0,100% 

Ργοιπ 0,1 76 ίο 0,250 Ηοαί Ιεη^ίΐΐδ 

0,150% 

Ργοιπ 0,251 ίο 0,499 Ηθ3ί ΙεηβίΗδ 

0,200 % 


αΟάει! Ιο ίΐιε δρεείίϊο νβΐυε 35 ρεΓ Αηηεχ Β I 
ΤΗε 3ΐ>ονε αηιουηίδ οί ΗςυϊίΠιΙεζΙ 03ΐπ3£ε5 3Γβ ηοί ουιηυΐαΐίνε. 


3.14 ΕηνίΐΌηηιεηΟΐ εοηίϋίϊοηδ 35 ρεΓ Αηηεχ Β 1 
Ριόιτι 0,501 % ίο 0,85 % 0,000% 

Ργοιπ 0,851 % ίο 1,000 % 0,100% 

ΤΗε αΗονε 3ΐηουηί5 οΠϊςυί03ίε0 Οαιηαβεδ βρε ηοί ουιτιυΐΗίίνο. 


3.15 ν/3ίεΓ-Ηοπιε Νοίδε 35 ρεΓ Αηηεχ Β 1 

1ί ίΗε βνεΓΒ^ε Γ3£ΐί3ίε(1 ηοϊ$ε Ιενεί Ηγο 3(1 Ηβηϋ 35 ρεΓ ΤεοΗηϊοβΙ δρεοίΓιεβίΐοη, 
ΒϋΠΟϊηβ ΟΓουρ 0026.3 Ρίβ. 1 3η0 2 ιηε35υΓε(1 3η0 εν3ΐιΐ3ίε0 35 $εΐ ίορίΠ ίη 
Βυϊ16ίη§ ΟΓΟυρ 0459.2.1 Ϊ5 ηοί Γε3θΗε{1 3η(1 ευρνε εδΐβΗΙίδΗεΟ ίΗεΓείη ίδ 
εχοεεΟεο) Ηγ ιτιε3η οΡ: 


δϊΐ€ηί/<3υιεΐ οοηΟϊίϊοη (4 Ιοί) 3θοοπ3ίη§ ίο ΡΒ50, Β§τ 0026.3 (ΒβίίεΓγ/ΡΟ) 
Βγ ρηορε ΐΗ3η 4 <3Β ίο 8 6Β 0,5% 


Βγ ΓηοΓε ίΙΐ3η 8 άΒ ίο 12 <3Β 


1,0% 
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Ρ3ίΐΌΐ/(0ηπ$ίη§ οοικϋίϊοη (6 Ιαι) 3<χοπϋη§ Ιο ΡΒ80, Β§γ 0026.3 
Βγ γπογ6 ίΚ3η 6 <36 ίο 10 8Β 0,5% 

Βγ ηηοΓε ΐΗ3η 10 <3Β ίο 12 8Β 1,0% 


δηοΗίεΠίηβ εοικίίίϊοη (4 Ιαι) 3<χοπ3ίη£ Ιο ΡΒδΟ, Β§τ 0026.3 
Βγ 1 Τ 10 Γ 6 ίΠαη 2 86 ίο 8 <3Β 0,5% 

Βγ ΙΠ 0 Γ 6 ί6αη 8 <3Β ίο 12 <3Β 1,0% 


ΤΗε αιτιουηίδ 3ΐε ηοί ευιηυΐ3ίίνε, Ηο\νβνει· εβοΐι οί ί6β ίΗιεε ορθΓ3ίίοη 
οοηΟΐίίοηε 3$ ιΙεΓιηεΟ ϊη Βυί18ΐη£ Οτουρ 0026.3 $1ΐ3ΐ1 6ε εοηεϊΟεΓεΟ. 


ΙΓ ίΐιε ΐ'3<3ίαίε<3 ηοϊ$ε ηβηονν 6«ηϋ αε ρβΐ' Τβε6ηίε3ΐ δρεεϊΓιοΗίίοη, ΒυίΙΟίη^ 
Οουρ 0026.3 ιηεΒευΓβΟ 3ηί1 εν3ΐυ3ίε8 35 $εί Γοι*ίΗ ίη Βυϊ18ιη§ ΟΓουρ 0459.2.1 
Ϊ5 εχεεε8ε<3 35 ΓοΙ1θ\ν$: 

δίΙεηί/Ουϊεί εοικίίίϊοη (4 Ιαι) 3η<3 Ρ3ίΐΌΐ/Ουίείηκ ευηιΐϊίϊοη (6 Ηη): 

Βγ ιηοΓβ Ιΐΐ3π Γίνε ερίΚεε, 6υί ηοί ιηοΓε 163η εενεη ερίΐίεε ννίΐΗ ιπογο ί1ΐ3η 5 8Β 
6υί ηοί εχεεε<3ϊη§ 14 <3Β 36ονε ίΗε Ιπτπί ευη/ο, ογ εΐίειτιαίίνεΐγ ιηοΓε ί63η Γοιιγ 
ερϊΐεεε, 6υί ηοί ΓηοΓε ίΗβη εί^Ηί ερίΗεε ννϊίΐι ηιοΓε (63η 2 <3Β, 6ιιί ηοί εχεεε8ίη£ 
68Β 36ονε ίΗε ΙίιτπΙ ουΓνε: 0,2% 

Βγ ΓηΟΓε ί1ΐ3η εϊ^Ηί ερ&εε, 6ιιί ηοί ΓηοΓε 163η ίεη ερίΚεε \νΐΐ6 ιηοΓε ίΐιπη 5 <3Β 
6υί ηοί εχεεε<3ίη§ 14 <3Β 36ονε ίΗε ϋνηίί εαη/ε, ογ 3ΐίεπΐ3ίϊνε1γ ΓηοΓε ίΗβη ηϊηε 
ερίΐ^εε, 6υί ηοί ηιοΓε ΐΗ3η Γοαιίεεη ερίΚεε \νίίΉ ιπογο ίΗβη 2 <3Β, 6υ( ηοί 
εχεεε<3ίη§ 6<3Β 36ονε ίΗε Ιϊηιϊί επΓνε: 0,5% 


δηοι~1<ε1ϋη£ εοηάίίΐοη (4 Ιεη): 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


4009 


Βγ ΓΠΟΓβ Ιΐίδη (\νο δρϋίβδ, 6υί ηοί γπογ6 ίΗεη Γοιιγ δρϋίβδ ννιίϋ γπογ6 ί 63 η 5 6Β 
6ιιί ηο( εχεεεϋίηξ 14 6Β 36ο νε ίΗε ΙϊιτιίΙ οιίΓνε, ογ 3ΐΙεπΓ3ίϊνε1γ ηιΟΓβ ίΗβη (1ΐΓ6ε 
5ρί1ίε$, 6ιιί ηοί ιηοΓε ίΗαη εΐ§1ιί 3ρϊ1<;ε5 \νίί 6 πιοΓε Ιΐιαη 2 <1Β, 6υί ηοί εχοεε6ίη§ 
10 6Β 36ονε ίΐιε ΙϊιτιίΙ οιίΓνε: 0,2% 

Βγ ΓηοΓβ ί 1 ΐ 3 η ίουΓ δρίΚεδ, 6 υί ηοί ιποιε ίΐιαη εί§ 6 ί $ρϊ!<:ε$ ννϊίΐι ιπογο ίΐιαη 5 6 Β 
6 υί ηοί εχεεε 6 ίη£ 14 <1Β 36ονε ίΐιε ΙΪΓηίί οιίΓνε, ογ 3ΐ1ειτΐ3ίίνε1γ ιτιΟΓε ΐΗαη εί^ΐιί 
$ρί1<ε8, 6 υί ηοί ιπογο ί 1 ΐ 3 η ίοιίΓίεβη δρϋίβδ \νίί 6 ιτιΟΓε ίΗ 3 η 2 (3Β, 6 υί ηοί 
εχεεε4ίη§ 6 6 Β 36 ονε ίΐιε Ιίηιϊί ευι-νε: 0,5% 

ΤΙιε 3ΐτιουηί$ 3Γε ηοί ευηιυΐ3ίίνε, ΙιοινενβΓ, ε3θΙι οί ίΐιε ΙΙΐΓβε ορει-3ΐίοη 
εοηϋϊίίοηδ 38 4βίίηβ6 ίη ΐΐιε ΒυϊΜίηβ ΟΐΌΐιρ 0026.3 $6311 6ε εοηδϊϋεΓβϋ. 

Ρογ (Ιιε ριπροδε οί οαίειϋαίίη^ Ι_ίςυί63ίε6 03013268 ΙιεΓευηϋεΐ', ΐη 03δβ οί 
δρϋίβδ οίϋίίίεΓεηΙ βχεβδδ ναΐυεδ οεειιιτιη^ ίη εοηι6ίη3ΐίοη, ίΐιε ίο1Ιο\νίη§ δ1ΐ3ΐ1 
6ε οοηδί6εΓε6: 

Α δρί1<ε ίη εχοεδδ οί5 4Β, 6 υί ηοί ίη εχεεδδ οί 10 6 Β δΐιβίΐ 6 ε εςιιίναΐεηϊ ίο 
ί\νο δρϋίβδ ίη εχοεδδ οί2 4Β, 6 υί ηοί εχοεε 6 ίη 2 5 4Β. 

3.16 Μη^ηείϊε 5ί§η3ίιΐΓε 

Τ6ε θ3ΐευΐ3ίίοη οί (6ε ιτηβ^ηείίο δί^ηΒίυΓε, αοεοιχίίη^ ίο ίΐιε ϋείϊηίίΐοη οί ίΐιε 
Οεππ3η Ν3νγ ΤεδίοεηίβΓ, Ρογ ίΐιε 4ε§3υδδΐη§ δγδίειη (Ηϋ\ν ΝΑΤΟ δβΟΓβί 
ΙείίβΓ 66. 01.02.1999) $6ο\νε6 3 100 % ν3ΐυε Α Ρογ ί6ε υηΪΓβ3ίε6 6θ3ί 3ί 3 
6ίδί3ηεε οί 8,7 Γη ίΓοηι ίΐιε 6ο11 3η6 03ΐευΐ3ΐε6 ίοΐ' ί6ε ΗεΙΙεηίε 5β3 3Γ63. Τ6ε 
εχρεείβϋ νβίοε ίθΓ ίΐιε 4ερβιτηε6 5υ6πΐ3ηηε δ1ιο\νδ 3 6εοΓε33ε6 ν3ΐυε οί 33 % 
οί ίΐιε ν3ΐοε Α. 

Ιί 4υπημ ίΐιε ΓηεβδυΓβηιεηί ίΐιε ηιεαδυιεϋ νβΐυβδ βίίβΓ άερειτηίημ Ιιεβίηιεηί 6ο 
ηοί Γβ3θ6 ί6ε εοηίΓΒοίυβΙ ν3ΐυεδ, 3οεοΓ6ίη£ ίο ί6ε ρΓοεε6υΓεδ οί ίΐιε Οεητΐ3η 
Νδνγ ΤεδΐεεηίεΓ ίΗε ίοΐΐοννίηβ Βίςιιϊ63ίε6 03πΐ3§65 δ63ΐ1 3ρρ1γ: 

Ργογπ · 0 ίο 0,3 μΤ 0% 


> 


0,3 ίο 0,5 μΤ 0,1% 
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> 0,5 ίο 0,7 μΤ 0,3% 

> 0,7 ίο 1,0 μΤ 0,5% 

ΤΗε υΗονε αιηουηίδ οί 1ίςυκΐ3ίε<1 63ΐπ3£ε5 ςιγο ηοί ευιηυΐΒίϊνε. 

3.17 ΤΓ3η$ϊεηί Νοϊδο 

Βγ ιηοίβ ίΐιαη ί\νοίνε 5ρί1(ε$, Ηυί ηοί ιπογο ίΐιαη Γιίΐεεη 5ρϋ(ε5 ννίίΐι ηιοπο ίΐιαη 5 
άΒ βυί ηοί εχοεε<1ϊη§ 12 6Β 3θονε ίΗε Ιΐηπί ευη/ο, ογ 3ΐίεπΊ3ίϊνε1γ ίΗε 
απίΐιιτιείϊο 3νβΓ3§ο Ϊ5 ιτιορε ίΗπη 2 6Β 6υί ηοί πιογο ίΐιβη 6 6Β βΒονε ίΗε Ιίτηϊί 
ουΓνε: 0,5% 

Βγ πιογο Ιΐιπη $ϊχίεεη $ρϊΙ(ε$, Ηυί ηοί ιώογο ί1ΐ3η οί^Ηίεοη $ρ\1(65 ννίΐΗ πιογο ίΐιαη 
5 ίΙΒ Ηυί ηοί εχεεεώηβ 12 6Β αΗονε ίΐιο Ιπηΐί αίΓνε, ογ 3[ίειη3ΐίνε1γ ίΐιε 
3πί1ΐ!πείϊο ανεΓ3§ε ϊ$ ιπογο ίΐιαη 6 όΒ Βυί ηοί ιποΓε ίΗαη 10 6Β αβονε ίΗε ϋιπϊί 
ευη/ε: 1,0% 

ΊΓΙιε πΒονε 3ΐηουηί5 οΠΐςυκΙαίαΙ Οαιπυ^εδ αιε ηοί οιιιηυΐαίίνε. 

3.18 Οανΐΐβίϊοη 


θ 3 νίΐ 3 ίίοη οοευΐ‘3 3ί δροεΟ 1ε$5 ίΐιαη ίΗε δρεεϊίΐεΟ 

ναΐυβ α$ ρεΓ Αηηοχ Β 

Κεάυοίΐοη Ηγ 0,0 Κί5 υρ ίο 1,0 1(ίδ 

0% 

Κ.β(1υοίϊοη Ογ γπογο ίίιβη 1,0 Κ(8 υρ ίο 1,5 1<ί5 

0,2% 

ΚοΟυοίίοη 6γ γπογο ΐΗβη 1,5 ΙίΙδ υρ ίο 2,0 1(15 

0,4% 

Κ.εάυεΙίοη Ογ ιηΟΓε Ιΐΐ3η 2,0 1(ί5 υρ ίο 2,5 1(1$ 

0,6% 

Κείΐυοΐϊοη Ογ ηηοΓε ίΗυη 2,5 )<ί$ υρ ίο 3,0 1(ί5 

0,8% 

Κεόυείϊοη Ηγ γπογο &3η 3,0 Κί$ υρ ίο 3,5 1(1$ 

1,0% 

ΊΓΙιε αΗονε 3τηουηί3 οί Πςυϊ<ΐ3ίο(1 <ΐ3ΐΏ3§ε$ 3Γε ηοί ευιπυΐδίίνε. 
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3.19 Οοπιβ&Ι 8 γδίεηι 

δεηδοτ Αεειιτ3εγ Οπίεπα 

ΙΓ ίΗε Γηε3θΐΐΓ6<1 3εειΐΓ3εΐθ5 ναΐαεδ ίοτ ίΗε δεηδΟΓδ οί ίΗε διιΗπιαπηεδ <3ο ηοΐ 
τε&εΐι ΙΗε ναΐυεδ 35 ΙπΐοΙ άο\νη ϊη ΑρρεηΗΐχ 1 Ιο Αηηεχ Β 1 οί ίΗΐδ ΟοηίτηεΙ ίΗε 
ίο11ο\νΐη§ 1ί^υϊ(1&ίε(1 (Ηιπΐ3£εδ δΗηΙΙ 3ρρΙγ 35 οοηηεοΐεΟ ίο ίΗε ε3ίε§οηε5 (δίερδ) 
1 ίο 3 ννΗΐεΗ ητε ϊη <1εί3Ϊ1Ιηΐά Οοννη ΐη Αηηεχ ϋ 1 οί ίΗΐδ <2οηίτ30ί: 

ίοΓδίερΙ 0,1% 

ίθΓ δίβρ 2 0,2% 

ίθΓ δίερ 3 0,3% 

ΤΗε 3ΐ>ονε ηπιουηίδ οί ΙΐςαΐίΗιίεά ά3τη3§εδ 3τε ηοί εαιηαΐ3ΐίνε. 

4. ΤΗε Ηςιιΐί&ΐεΟ Η 3 πΐ 3 §ε 5 33 ρεΓ αΗονε ρ3Γ3§Γ3ρΗ5 2.1 ίο 2.15 ίθΓ διιΗηιηπηε 1 
3η0 35 ρεΓ ρ3Γ3§Γ3ρΚδ 3.1 ίο 3.19 ίθΓ διΛιηηπηεδ 2 3η<1 3 δ1ΐ3ΐ1 Ηε 03ΐειιΐ3ίε(1 οη ίΗε 
ρπεεδ 5ίΐρηΐ3ίε(1 ΐη Ατίϊείε 5 ρ3Γ3§Γ3ρΗδ 3.1, 3.2 3η<1 3.3 τεδρεείΐνεΐγ ίθΓ εηεΗ 
δηΗπιηπηε. 

5. Ιί πιοτε ίΗαη οηε 035 ε εηί3Ϊΐΐη§ δΐιεΗ Ιΐςυΐάηίεά ά3πΐ3§ε5 δΚαΙΙ οεεατ, ίΗεδε 
ΙϊηαΐΟαίεά ά3ηΐ3§ε5 δΗηΙΙ Ηε οοΐΐεείείΐ ευπιιιΐηίΐνεΐγ. 

6. ΤΙιε ίοίηΐ Επιοηηί ίο Ηε ρ&Μ ίθΓ ΙΐςηΐΗαίείΙ <13 ιή 3£05 υικίετ ίΐιΐδ Ατίϊείε 25 δΗηΙΙ 
ηοί εχοεεΟ εΐενεη (11 %) οί ίΗε 3££τε§3ίο οί ίΗε ρπεεδ ίθΓ ίΗε διιΗπΐ3ΓΪηε5 35 ρεΓ 
Ατίϊείε 5, ρ3Τ3§Γ3ρΗ 3.1, 3.2 τηά 3.3 οίίΗΐδ Οοηίτηεί. 

7. Ρ 3 γπιεηί οί 1ϊςυϊ(ΐ3ίε0 03ΐη3§ε5 35 ρτονϊΟεά ίοΓ ΐη ίΗΐδ Ατίϊείε 25 δΗαΙΙ Ηε ίΗε 
ΟοηίτηείοΓδ’ δοΐε ΙΐαΗϊΠίγ ΛνΐίΗ τεδρεεί ίο άεΐηγ ΐη άεΐϊνετγ 3η0 ΙεεΗηίεαΙ άεΓιεϊεηεϊεδ. 




4012 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΑΚΤΙΟΕΕ 26 

ΤΚΑΝδΡΑΚΕΝΟΥ ΑΝΟ ΑϋΟΐΤ 

1. ΤΙιε ΟοηίΓ&οΙΟΓ εοηίιπτίδ (1ΐ3ί Ηε 635 ηοί 3ΐκ1 \νϋ! ηοί Ηβνε αηγ ΓερΓε$ 6 ηί 3 ίίνε$, 
ϊηΐ6πηε(1Ϊ3Π€3 ογ 3£εηί3 (οίΙιεΓ 163η 6Ϊ5 ο\νη ρεΓ$οηηε1) ίοΓ ί6ε ο6)εεί οί ΙΗΪ5 Οοηίπιεί. 
ΡβΓδΟΠδ ΟΓ 00!Τΐρ3ηΪ65 ΐνΐΐίεΐΐ ΠΊ3γ 63νε 30(6(1 ΟΓ ϊηνοίνείΐ ρΐΊΟΓ (Ο ΕΟΟΑ ΪΠ ίΐΐε 36η56 
οί" (Ιιο ρΓ6νίοιΐ5 3011(61106 οπ Εεΐιαίί οί (Ιιο ΟοηίΓαοΙΟΓ, 3Γ6 ηοί αικί ννϊΙΙ ηοί 5ο ΐηνοίνβίΐ 
ίη ίΐιβ εχεοιιίίοη οί (Ιιϊε Οοηίπιεί. 

2. Τ6ε Οοη(Γ3θ(θΓ 1ΐ35 ηοί 3η(1 ννίΐΐ ηοί ίη (Ιιο ϋιίιίΓε 3£ΐεε ίο ραγ 3 ηγ 3 υοεε 53 ίεεδ, 
ίίΐκΙεΓ’δ ίθ63, 3(1νΪ30Γγ ί663 ΟΓ 3ίΐηίΐ3Γ ί663 ΟΓ 0011111115510113 ίη Γ6ΐαίΪ0Π 10 (1ΐΪ5 €θ1ΐίΓ3θί 
ίο απγ ρ1ιγ5ί03ΐ ρ6Γ5οη ΟΓ εηίΐίγ. ΗοχνενοΓ, (Ιιο ΟοηίΓαεΙοι- δΐιβίΐ 6ε βηίίίΐεό ίο 30(}υίΓε 
ρΓθίε55ΐοη3ΐ εοηδυΙΟηεγ 56Γνίθε5 ννίίΐι Γ6§3Γ(1 ίο ίΐιε ΟθηίΓ3θί ι-εικίειείΐ Ιΐγ Ιονν ίϊπη5, 
ίαχ 3<1νί$θΓ8, Ιεοΐιηίοαΐ αΟνίδΟΓδ, 3θ6ουη(3ηί5 οίο. 1ί $ιιο1ι 36Γνίε65 \νί)Ι 6ε 3οςυίΓ6<1 
00(31(16 ΟΓ6606, (1ΐ6 ΟθΙΐίΓ3θίθΓ δΐΐαΐΐ (1Ϊ5θ1θ56 (1ΐ6 ΓΟΐεναηί ΟΟΠίΓαΟΐδ ίο ίΐΐε Ρ 11Γθ1ΐ356Γ ίη 
3000Γ{131106 \νϊί1ΐ ρ3Γ3£Γ3ρ]ΐ 4 Οί (1ΐΪ5 ΑΐΐίοΙβ. 

3. ΤΙιε ΟοηίΓΕοίΟΓ 5 Ι 13 ΙΙ Γείπιίη Εοιη ιΐδίη^ οίίδΙιοΓΟ οοιηραηίεδ ογ εηίϊίίεδ 33 
(ΙίΓεοί 5ηρρΙΪ6Γ5 οί ρ3Γ(5, εςυίρηιεηΐ, $6ΓνΪ665 ογ οίΐιεηνίδε ίη Γοΐβίΐοη ίο ίίιο ο6)εεί οί 
ίΐιίδ ΟοπίΓΕΟί ιιηΙε$5 ίΐιβ ανναπί οί ίΐιε εοηίιαεί ίο 3ΐι οίίδΙιΟΓε οοηιραηγ ριονε$ ίο 6ε 
αη3νοί(ΐ36ΐ6 (3η(1 οηΐγ 3ίί6Γ ρποΓ Οίδείοδοπ; ίο ίΐιε ΡιίΓοΙιαδει-, δυοίι (1ί$ε1θ5ΐΐΓε 
ίηοΐυοίίηβ πναίΐββίε ίηίοππ3ΐίοη α6οιιί ίΐιε υΙίίηίΕίε 6εηείϊεί3Γγ οί (Ιιε τεΙενΕηί οίί 5 ΐΐ 0 Γ 6 
οοηιρ3ηγ). Ρογ ί6ε ριίφοδεδ οί ί1ιί$ ΑΓίίοΙε “οίίδΙιοΓε εοιηρβηίεδ ογ εηΐίιίεδ” δΐιβίΐ Ιιβνε 
ίΐιε πΐ63ηίη§ 3ίίη6αίε(1 ίη Ε. 3091/2002 3η(1 Ρ. 3310/2005 35 ίη ίοΓοε 3 ί (Ιιε 431ε 
Ιιεοεοί, ί.ε. δΐιαίΐ ηιεβη 3ηγ οοηιρβηγ ογ εηίΐίγ ίΐιαί ίδ ιε^ΐδίει-εΟ ίη 3 εουηΐι-γ οίΙιεΓ (1ΐ3ΐι 
ίΐιε οηε ίη \ν1ιίεΚ ΐί εοικίηοίδ πιοδί οί ίί5 6ιΐ5Ϊηε55 3ηά εη_)ογ5 3 ρπνί1ε£6(1 Ιβχ 
ίΓ63ΐπΐ6ηί, ίηείικϋη^ ννίίΐιουί 1ίιηίί3ίϊοη ίΐιοδε Γβ^ίδίεΓεΟ ίη ίΐιε εουηίπεδ Ηδίείΐ ίη 

1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 Οεείδίοη οί (Ιιε Μίηίδίεν οί Εοοηοιηγ ηηΟ Ρίη3ηεε 
6336(1 οη Ιΐιε 1Ϊ51 Ϊ55υε<1 6γ ΟΕΟϋ, 35 \νε)1 35 ί1ΐ05ε ν/ΐιίοΐι ίηΐίίΐ ίΐιε ογϊ16π3 5 εί ουί ίη 
ΟϊγοιΙεγ 1021764/10217/Β0012/ΠΟΛ 1041/5-3-2003 οί ίΐιε Οτεείί ΜίηίδίΓγ οί 
Εοοηοιηγ 3η(1 Ρίηαηεβ. 

4. Τ6ε ΟοηίΓ3οίθΓ 8ΐΐ3ΐ1 (ΙεΙίνεΓ ίο Λε ΡιΐΓθ1ΐ35εΓ, ινίΐΐιίη ίΗϊιΙγ (30) ϋ3γ5 ίτοηι 
ΙίιείΓ 5Ϊ§ηίη§, 3 ίηιε εοργ οί 3.11 ννηίίεη 3§Γ6εηιεηΙ$ ογ υικ1εΓΐ3ΐαη§5 \νί(1ι α νοίυηιε οί 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


4013 


ιπογο ΐΗπη 100.000 Ειιγο ΐί \νί11 εηίβΓ ογ αιπεικί ίτοηι ΕϋΟΑ οη\ν3πΐ5 ινίίΗ 3ηγ ίΗΐπΙ 
ρ 3 Γΐγ ίη εοηηεείίοη Ιο ίΗϊ$ (2οηίΓ3εί, Ιο§είΗεΓ ν/ίίΗ αΙΙ-ρειΤίηεηί πηηεχεδ, δοΗετΙιιΙεδ 3ΐκ1 
Ι3ΐ>1ε$. Α<ίάίίΐοη3ΐ1γ, ίΗε <3οηίΓ3είθΓ δΗβΠ ΗίΓηίδΗ ίΗε ΡιΐΓθΗ33εΓ, χνϊίΗίη ΐΗϊιΤγ (30) 
ϋ3γ5 ίτοιη Γεοείρί οί ννηίίεη ηοίϊεε, ίηιε εορίεδ οί 3ηγ εοηίΓ30ίδ ογ ν/τΐίίεη 3§τεεΓηεηί3 
ϊ{ ιηβγ Ηβνε εηίεΐ'εά ϊη ίΗε ρ33ί 3ίίεΓ δερίειηΗεΓ 21, 2009 ννίίΗ 3ηγ 5ΐιΗεοηίΓ3θίθΓ ογ 
οίΙιβΓ ίΙιΪΓΟΪ ραιΐγ ίη εοηηεείίοη ίο ίΗε οΗ]εεΙ οί' ίΗίδ 0οηίΓ3εί. ΤΗίδ (Ιοεδ ηοί αρρίγ ίο 
8ΐαικΐ3Γ(1 εοηΐΓ 30 ίδ δΐιείι 35 εηιρίογιηεπί εοηΐιηείδ, Ιεαδείΐ ΙβΗογ, ιιΐίΐίίγ 3εΓνίθ65 εΐο. 

5. ΤΗε ΟοηίΓαείΟΓ $1ΐ3ΐΙ ρΐΌοιίΓε ίΐιηί 3ί1 ρβγιηεηίδ ίο δυΗεοηΐΓβείΟΓδ, 3(1νΪ50Γ3 (ίο 
ίΗε εχίεηί ρεηηίδδίΗΙε 3ί 3.11) 3γκ1 δυρρΙίεΓδ ϊη εοηηεείίοη ίο ίΗίδ ΟοηΐΓβεί πιε ιτΐ3ί!ε 
5 θΙεΙγ ί1ΐΓου§Η ΗηηΗ βοεουηίδ Γη3ίηί3ίηε4 \νίίΗ ΗηπΗ ΒΓ3ηεΗε5 1οε3ΐε(1 3η<1 ορεΓ3ίίη§ 
ννΐίΐτΐη ίΐιε ΟΕΟϋ 3Γε3 35 \νε1Ι 3$ ίη ΕΙΑΕ. 

6. ΤΙιε ΟοηίΓ3θίθΓ εΗηΙΙ ρΐΌευΓε ίΐιαί ίΗε οΒΙίβαίίοηδ οοηίβίηεΗ ίη ρ3Γ3£Γ3ρΗδ 1, 2 
3η4 3 οί ΐΗΪ 5 ΑΛίοΙε 5ΐτΐ3ΐ1 3 Ι 50 Ηε πηροδεά 0γ ίΗε ι-εδρεείίνε δυΒεοηίΓβεί ίο ίΗε Μβίη 
3υ0οοηίΓ3θίθΓ. 

7. ΤΙιε ΡυιεΙιαδεΓ $1ΐ3ΐ1 Ιΐ3νε ίΐιε π^Ηί, αί ίίδ οννη εχρεηδε, ίο Οίιεεί 3η 
ίηίεΓΠ 3 ΐίοη 3 ΐ ίηϋερεηίΐεηί αικίίΐ Επη (ε.£. ΚΡΜΟ, Ρ\ν(Γ, Επίδί & Υουη&, ΟεΙοίίίε ογ 
βϋΟ) ογ ίΗε 0ΓεεΙ< Βΐ'αηοΠ οί δυείι Γπτη ίο ίπδρεεί 3η<3 3ϋ<1ίΐ 311 ίΗε οοηίΓ3θίϋ3ΐ 
ΓοΙαίίοηδΗίρδ 3Π(1 ρ3γιτιεηΐ5 οί ίΗε ΟοηίπιείΟΓ ννίίΗ ί(5 5υΒεοηίΓ3είθΓ5 Άηά δυρρΙίεΓδ ίθΓ 
§οοθ 5 , εςυίριηεηί 3η<1 δετνίεεδ ίη εοηηεοίίοπ ίο ίΗίδ ΟοηΐΓβεί 35 \νε!1 35 ίΗε ιεΐενβηί 
3 οεοιιηίίη§, εοφοΓ3ίε 3η0 εοηηηεΓείηΙ ΒοοΗδ 3ΐκί ιεοοπίδ οί ίΗε (ΤοηίΓαείοΓ, ίοϋοννίη^ 
3 ννιίΙΙεη ηοίϊεε 5εηί 3ί 1ε35ί ΙΙτίιΤγ (30) ν/οι·1<ίη^ βογδ ρπΟΓ ίο ίΐιε εοΓηιηεηεειηεηί οί 
3 υάίί ίο Ιΐιε ΟοηίΓ3οΙθΓ. ΤΙιε ηοίϊεε 5ΐΐ3ΐ! ίηείικίε 3 ίυΐΐ 3ηά ίηιε εοργ οί ίΗε 
3 ρροίηίιηεηί ΙεΙΙεΓ οί ίΗε 3ΐκϋί0Γ, 3 εοιηρίείε Ιίδί οί 311 ίΗε Ϊηί1ίνί<1υ3ΐ5 ννΐιο ννϊΐΐ ·Βε 
εη§3§ε<1 Γογ ίΗε ρυιροδε οί ίΗε 3υ<3ίί 3ηά ίΗε εη<1 (Ιαίε οί ίΗε 3υ(1ίί. 

ΤΙιε ΟοηίΓ 3 θίθΓ δΐιβίΐ εηδυπ; ίΗαί ίΗε ΡιίΓοΗβδεΓ'δ 3αε1ίΙθΓ5 Ηυηη^ Γε§υΐ3Γ οίίίεε Ηουίδ 
οί ίΗε ΟοηΐΓ3είθΓ 3Γε §ίνεη ίίιΐΐ 3ηΕ ίιηιηεΗίβίε αοεεδδ ίο η 11 τεςυεδίεοί ίηίθπη3ίίοη ίη 
ίΗε ροδδεδδίοη ογ εοηίΓο! οί ίΗε ΟοηίΓ3είθΓ 3ηΗ δΐΐδΐΐ 1ΐ3νε ίΗε π§Ηί ίο εχ3ΐηίηε 3ηγ οί 
ΙΗε ΟοηίΓ3είθΓ'5 τεοοΓάδ ίΗ3ί ρειίδΐη ίο, βηά ίηνοίνε ίΓ3η53θίίοη5 Γεΐ3ίίη§ ίο, ίΗίδ 
ΟοηίΓ3εί 311(3 ίο ίηίεΓνίεν/ (ίί 50 Γεηιιεδίεά Ηγ ίΗε ΟοηΐΓ3είθΓ ογ ίΗε Γεδρεείίνε 
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ίη<3ίνίεΗΐ3ί ίο ν>€ ιηίεΐΛΠ6\νε(1 ΐη ίΗε ρΓεδεηεε οί 3η ίηάερετκίεηί \νΐίηε55 ογ 1ε§3ΐ 
3(3νΪ50Γ ογ 3οεουηί3ηί) ΟοηίΓ3θΙθΓ’δ ρεΓδοηηε) 3η<1 ιη3η3§εΓηεηί. 

ΤΗε ηικϋί 3ΐΐ3ΐ1 εοιτητιεηοε ρΓθνί<1ε<1, ίΗειί (3) 3ηγ δυεΗ 3ΐκϋί 3Η&Ι1 Ηε οοικίυοίεά ϊη δΐιεΗ 
3 ιτοηηεΓ 38 ηοί Ιο ηηΓε3δοη3Η1γ ϊηίεΓίετε ννίΐΗ ηοππ3ΐ Ηιΐδίηεδδ 3είίνίίΐεδ; (Η) ϊη ηο 
ενεηί δΗαΙΙ 3ΐι<1ίίδ Τ>β πΐ3<1ε ΗεΓειηκΙεΓ ιϊιογο ίτεςυεηίΐγ ίΗβη οηεε εβεΗ 03ΐεηΗ3Γ γε3Γ 
αηϋ (ο) ίΗε ΟοηίπιείΟΓ Ηαε ηοί δεηί α ννπίίεη ηοίίεε οί τε^εοΐΐοη ίο ίΗε ΡιίΓεΙιηδεΓ ννίίΗϊη 
ίεη (10) ν/οιΊοη^ ϋαγδ αίίεΐ' Γεεείρί οί ίΗε ννπίίεη ηοίίεε ννίίΐι τε^3Γί1 ίο ίΐιε ααεϋί. ΤΙιε 
ΟοηίΓ 3 θ(θΓ δ1ΐ3ΐ1 1ΐ3νε ίΗε π§Ηί ίο Γε]εεί ίί (ί) ίΗε 3ΐκϋί Γιιτη 4οεδ ηοί ιηοεί ίΙιε εηίεπβ 
οί ίΐιϊδ ρ3Γ3^Γ3ρ1ι 7, (ίϊ) ίΗε ηοίίεε Ηοεδ ηοί εοηίβίη ίΗε 3ρροίηίιηεηί Ιείίεν ογ ίΙιε 
ηρροίηίιπεηί ΙείίεΓ ίδ ηοί ίη Ιίηε ννίίΗ ίΐιίδ ρ3Γ3§Γ3ρΗ 7, (ϊίί) ίΗε ηοίίεε Οοεδ ηοί ίηείικίε 
3 εοιηρίείε Ιίδί οί &11 ίΙιε ιη0ίνί4υα1δ \ν1ιο ννίΠ Ηε εη§3§ε4 ίη ίΗε βηώί ογ οηε οί ίΗεδε 
ϊηίΐίνίοΐυαίδ Η 3 δ 3 εοηίΐίοΐ οί ίηίειοδί, (ίν) ί!ιε πιοδί Γεεεηί 3υ<Πί ΗοΓευηΗεΓ Ηαδ Ηεεη 
ίίηαΙίζεΗ Ιεδδ ίΐιαη ΙννεΙνε (12) ιηοηίΗδ ρποπ ίο ίΗε απηουηοεά εοπιηιεηεεηιεηΐ θείε οί 
ίΗε 3ηηουηεεί1 ηυώί, ογ (ν) ίΗε ΩηηουηοεΗ αοάίΐ ίιηη ογ 3ηγ οί ίΗε 3ηηουηεε(1 
ϊηίΐϊνίϋααΐ» Ηηνε Ηεεη ίη ΗιεαοΗ οί ίΗε εοηίΐί1εηίί3ΐίΙγ υηΗεΓίΩίαηβδ ιιηεΙεΓ ίΙιε 
ΓΟδρεείίνε ηρροίηΐιηεηί ΙείίεΓ ογ ίΠίδ ραΓαιρ-ηρΙι 7 ίη οηε οί ίΗε ρι-ενίουδ 3υ<Πίδ 
ΗεΓευιχΙεί'. 

ΤΗε αυΟίίΟΓδ ίο Ηε αρροίηίεΟ Ηγ ίΗε ΡυιεΙιεδεΓ υηόεΓ ίΗΐδ ρεΓα^ιερΗ ννίΗ ηοί Ηε εηΐίίΐείΐ 
ίο (Ιίδοΐοδε αηγ ρπνίΐε^εά ιηίοπηβΐίοη (ΙίΕε ννίίΗ γο^γΗ ίο (3\νγεΓδ, ίηχ εάνίδΟΓδ είε.) 
ίί ννίΐΐ εοηιε ίηίο ίΗβίι ροδδεεδίοη ογ ΕηοννΙεΗβε. ΡυΓίΗειτηοΓε ίΙιε βικϋίΟΓδ αηΗ ίΗε 
ΡηΓθ1ΐ3δεΓ υη<1εΓί3ΐ<:ε ίο Ιιεεί 35 ΗίβΗΙγ εοηίκίεηΐίεΐ ηΐΐ ίηίοπτιείίοη, Η3ί3 3ηΗ 
Ηοουηιεηίδ, ννΗίεΙι ίΗεγ δΐιβίΐ τεεείνε ίη εοηηεείϊοη ννίίΗ 3ηγ οί ίΗε ΒίοΓε-ΓηεηίίοηεΗ 
ηυεϋίδ. Ιΐηίεδδ εχρίίείίΐγ ρΓονίάεεΙ ίοΓ Ηγ ιηεηάηίοΓγ ΓυΙε$ οί Ιβνν, ίΗε ΡιΐΓθΗ3δεΓ δ1ί3ΐ1 
τείΓείη ίΐΌηι Ηίδείοδίηβ ίο 3ηγ ΙΗϊγΗ ρ3ΐ-ίγ 3ηγ δυεΗ ίηίοπτΐ3ίίοη, (Ιαίε αη<1 4οουπιεηίδ 
ννΐίΗουί ίΗε ρποΐ' ννπίίεη εοη$εηί οί ίΗε ΟοηίιχείοΓ. ΤΗε 3ΐκϋίθΓδ ίο Ηε 3ρροίηίε<1 Ηγ 
ίΗε ΡιΐΓθΗ 35 ει- ρυΓδη 3 ηί ίο ίΗίδ ρβ^^ρΗ 5 Η 3 ΙΙ δί§η 3 ννπίίεη υη4ειΐ3ΐαη§ εοηίιπηίη§ 
ίΗεΪΓ εοηίκίοηίίηΐίίγ οΗΗ§3ίίοηδ νί$-3-νίδ ίΗε <ΤοηίΓ3εΙθΓ. 

8. ΤΗε ΟοηίΓπείοΓ δΗ3ΐ1 3άορί, πηρίεπιεηΐ 3ηά ρυΗΙίδΗ οη ίίδ ννεΗδίίε 3η 3ηίί- 
οοΓΠίρίίοη ροΐίεγ ίη 3οεθΓ(ΐ3ηοε ννίίΗ ΟΕΟϋ 3ί3η(ΐ3π}5. 8υεΗ ροϋεγ ννίΐΐ δεί ίΗε 
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ϊηίεπίΒΐ δί&ηείβπΐδ ίο εηβΗΙε ίΗε ΟοηίΓδοίοΓ ίο εοηιρίγ άΙ ηΠ ίπτιεχ ννΐΐΗ ίΗε ^ρρΐΐοπ^ΐε 
ΟγοοΗ Άπά ίηίειτΐ3ίίοη3ΐ Ι3\ν \νίίΗ τε&Άτά ίο Εηίΐ-οοιηιρίϊοη. 

ΤΠε ΟοηίΓδοίοΓ δΗβΙΙ 53ηεΙίοη νΐοΐ3ίϊοηδ 3Π(1 ί3ΐεε Γεπΐ6<ϋ3ΐ 3είϊοη δΗοιαΙε! οηε οί ϊίε 
(ϋΓεείοΓδ, οίΤιεεΓδ ογ ετηρίογεεδ 3η(1 5ΐ3ίί ΗΓεαείι ίΗε 3ηίί-εοΓπιρίϊοη οί)1ί§αίίοη3. 

9. Ιη 03δε ίΗε ΟοηίΓαείΟΓ ΐηίεηίΐοηαΙΙγ νίοΐδίεδ ϊη ά ηπΗίεπηΙ \ν3γ ϊίδ εΐυίΐεδ υηάβΓ 
ραιαί'πιρίΐδ !, 2, 3, 5 ογ 7 (Ηοννενεΐ' ιοίαϋεεί οηΐγ ίο ίΗε 8Γ3ηίίη£ οί 3 οεβδ 5 \νϊΐΗ τεχρεοί 
ίο οη ιιικίϊί ίο Ηβ εοιηηιεηοεά 3ΐκ1 ηοί ίο ίηεΐίνϊεΐιιαΐ είειηεηίδ οί ίΙιε βυοίίΐ) οί ΐΗΐδ 
ΑείίοΙε 26 3ηο1 ίΐιε ΟοηίΓ3είθΓ εΐοεδ ηοί ιεηιεάγ δυοΗ νίοΐβίίοη ννίίΗϊη ίΗϊΠγ (30) ϋαγδ 
3ί(εΐ' α Γε$ρεοίϊνε ηοίίεβ οί ίΙιε ΡιιιεΠηδΟΓ \ν3δ τεοείνεΟ Ηγ ίΗε ΟοηίΓ 3 είοι\ ίΙιε 
ΡιίΓοΙίίΐδεΓ δΐιαίΐ Ηε εηίίίΐεό ίο ίεπηϊηαίε ίΗε Οοηίηεί αδ ρεΓ 3Γίϊο1ε 27 ΗοΓεοί Ρογ 3 ηγ 
Ιχεαείι οίΊΙιε Οοηί^οίοι’δ όυίιεδ υη(ΙβΓ ρ3Γ3£Γ3ρΗδ 4 3ηά 7 (ώίίβΓεηί ίΙΐ 3 η 35 ρΓονίίΙεε! 
υπείεΓ ίΙιε ίΐΐδί χεηίεηεε) οί ίΐιϊδ ΑΓίίαΙε 26 ίΗε ΡιίΓεΗβδει- δ1ΐ3Π ηοίίίγ ίη \νπίϊη£ ίΗε 
ΟοηίΓαείοΓ αηεΐ δΐιαίΐ £Γ3ηΙ Ιιΐιη 3 τεηδοηδΗΙε τεηιεάγ ρεηοε! οί ίΐιΐιΐγ (30) ϋηγχ. Ιί ίΗε 
ΟοηίΐίΐείΟΓ Οοεχ ηοί τειπεείν δΐιείι νϊοΙαίϊοη, (Ιιε Ραιΐίεδ δΗβΙΙ επίεΓ ίηίο £οο4 ίηίΐΗ 
ηεΐ’οίίαίϊοηδ οη Ηο\ν ίο εηδυιε ριοροΐ' ίυΐίΐΐιηεηί οί ίΙιε ΟοηίιηείοΓδ άηίϊεδ ιιηείει- 
ραπι^πιρΗδ 4 αικΙ 7 οί ίΗϊδ ΑιΙΐεΙε. 
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ΑΚΤΚΧΕ 27 

ΤΕΚΜΙΝΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΟΟΝΤΚΑΟΤ 

1 . Κεαδοηδ Γογ Τεπηϊη 3 ίίοη 

1 1 ΕηοΒ Ρ^Γΐγ ιη 3 γ ίεπηίηηίε ίΒί$ ΟοηίΓβοί ογ ροιίδ ΐΒετεοί 35 βρρΗοηΒΙε, οηΐγ ρϋΓδΐΐ 2 ηΙ ίο ίΒε 
ρτονΐδίοηδ οΓίΒίδ Αιίίοίε οηΒετ εχοίηδίοη οί 3ηγ οίΒετ Γεβδοηδ. 

1.2 Τεππίηηίίοη Βγ ΡϋΓθ 1 ΐ 35 εΓ: ΤΒε ΡϋΓοΒβδετ ίδ εηίίίΙεΒ ίο ίεππίηηίε ίΒίδ ΟοηίΓδεί ΐη ννΒοΙε 
Βγ ηοίίΓγίη§ ίΙιε ΟοιΒγηοΙΟγ ίη ννπίίη§ ϊη 0356 3ηγ οί ίΒε ΓοΙΙοννίηβ ενεηίδ ογ οίΓουηπδίηηοεδ 

&ρρ1ϊε$: 

1.2.1 1Γ ΟοηίΓΗΟίΟΓ «ϋδδοίνεδ ογ η Πη&Ι Άηά ΪΓτενοοηΒΙε εουιΐ οπίετ Ϊ5 πΐ3(ίε ογ 2 η εΓΓεοΙίνε 
τεδοΐοίίοη ρ3356(3 Γογ ίΒε (Βδδοΐιιΐίοπ οΓίΒε ΟοηίΓ3θίθΓ, ογ 

1.2.2 ΙΓ ΟοπίΓ 3 θΙθΓ ίοίΐδ ίο 3 θΒίενε ίν/ο (2) οοηδεοιιίίνε πιίίεδίοηεδ ίη (Βε οοηδίπιοίίοη οΓίΒε 
5ηΒηΐ3πηε$ 35 ίΒεδε ιηϊ1ε$Ιοηε$ 3Γ6 άεδοπΒεΒ ϊη Αηηεχ Ο οί ίΒίδ ΟοηίΓοοί; ογ 

1.2.3 ΙΓ ΟοηίΓ 3 θίθΓ ίδ ϊη ΒγοποΒ οΓ 3ηγ οΓ ϊί5 οΒΙίβηίίοηδ οοηΐ3ΐηε<1 ίη ΑΓίϊοΙε 26 ρβτηβτηρΒδ 
1, 2, 3 3η4 5 οΓ ΙΒίδ ΟοπΙγηοΙ &η4 &Π5 ίο οατε δΐιεΒ ΒτεηοΒ ν/ίίΒίη ίΗίτΐγ (30) ϋ&γδ 
3 ίί 6 Γ τεοείρΐ οΓ ννπίΐεη ηοίίοε Βγ ίΒε ΡητοΒηδετ, 5 ρεοίΓγίη β ίΒε Βγ6&οΒ Άηά ρΓονίΒίηβ 
Γογ δοεΗ ΒΓεβοΒ δυΒδίηηίίβΙ ενκίεηοε \νΒίοΒ \νουΙ4 Βε δυίίίείεηΐ Γογ ίηίίίηίίηβ, ρεηοΐ 
ρΓοεεειΙϊηβδ 33 ρεΓ ίΗε Γεχρεοίϊνε ρτονΐδίοηδ οΓΟοάε οΓΡεπ3! ΡΐΌοείΙυτε, ογ 

1.2.4 ( 3 ) ΙΓ 3 οΒ 3 π§ε ίη ίΒε ΑΩΜ’δ δΒητεΒοΙιϋη^ ίη ίΒε ΟοηίΓ3θίθΓ, \νΗίοΒ ννουΜ Β3νε ίΒε 
Γβ$ϋ1ί οΓ Γ6(1υοίη§ ΑΩΜ’δ δΗιίΓεΒοΙάίηβ ίο Ιεδδ ίΗ&η 50% + 1 οΓ ίΒε ΟοηΙπιοΙοΓ’δ ίοί3ΐ 
$Β 3 τε 03 ρίΐ 3 ΐ ογ νοίίη§ π^Βίδ - ηηίεδδ ίΒε ηενν δΒ3τεΒο1(ΐ6Γ ίδ ηη &ΓΓι1ί2ίε οΓ ΑΩΜ - ογ 
\νοο1<1 ενίάεηίΐγ Γ 3 Ϊ 56 η 3 ίίοη 2 ΐ δεοιιπίγ ίδδΐιεδ Γογ ΗΚ., ΐ 3 Βεδ ρ1&εε ννίίΒοηί ίΒε ρΓΪΟΓ 
οοηδεηί οΓ ίΒε ΡηΓοΒβδετ; δΐιοΒ εοηδεηί ίΒου§Β ηοί ιιητεηδοηηΒΙγ 3η(1/θΓ υη]ιΐ3ΐίίΪ3ΒΙγ 
ίο Βε ννίίΒΒβΜ Βγ ίΒε ΡιιγοΒ3$6γ; ογ 

(Β) ΙΓ ΑΟΜ <ϋ 5 ρο 56 δ ορ ίο 24,9% οΓ ίΒε <2οηίΓ3θίθΓ’δ Ιοί&1 δΒητε 02ρίΐ3ΐ ογ νοίίη£ 
π^Βίδ ννίΐΒουί ΓίΓδί ΐηΓοπτιΐη§ ίΒε ΡογοΒ356γ. ΤΒε ΡιχγοΒ356γ 5 Β 3 ΙΙ Β3νε 3 νείο π δ Βί ίη 
ΙΒίδ τεδρεοί, ίΓ δεοιιπίγ ίδδϋεδ οΓίΒε ΡιίΓοΒβδβΓ βτε οοηοβΓηεΤ ΤΒε ΡυΓθΒ356Γ δΒβΙΙ ηοί 
υητεηδοηηΒΙγ πηά/οΓ υη)υδίίίΪ361γ \νΐίΒΒο1(1 ϊΐ3 3ρρΓον3ΐ Γογ δαοΒ ιϋδροδηΐ, ογ 

(ο) ΙΓίΒε ΟοηίΓδοίΟΓ Γ3Ϊ1δ ίο ΐηίοπη ίΒε ΡιιγοΒ356γ ίη τεδρεοί οΓε ρετδοη ν/ΒίοΒ ίδ ίο Βε 
ηρροίηίεΒ 35 πιεπιΒετ οΓίΒε Οοηίτηοίοτ’δ Βο 3Γ(1 οΓΟΒεοίοπ; ("ΒοΟ"), ν/Βετε δεοιιπΐγ 
ΐδδηεδ οΓ ίΒε ΡϋΓθΒ 356 Γ 3 Γ 6 ενίάεηίΐγ ίηΓηη§ε(1 Βγ ίΒε ρτοροδεΒ ηοιηίηηίίοη ηηΒ/οτ 
οΗηη^ε. ΤΒε ΡιιτεΒ&δεΓ δΒηΙΙ Βηνε 3 νείο π§Βί ίη ΙΒίδ Γβδρεοί, ίί δεοητϊίγ ίδδυεδ οΓ ίΒε 
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ΡυΓοΗ&δεΓ 3Γε οοηεεΓηετΙ. ΤΗε ΡυΐΐΗευεΓ $Κ3.Ι! ηοί υητε350Π3Η1γ οπΗ/ογ αη|ιΐ5ΐίίΪ3ΗΙγ 
ηρρίγ ίΐ5 π^Ηί οί νεΐο (ο ίΗε ηοηιίη3ίίοπ 3ηοΙ βρροϊηίπιεηΐ οί ΒοΟ πιεπίΗεΓδ οί ίΗε 
ΟοηΐΓ3θ(θΓ. Ηον/ενεΓ, ίΗε $Η3ΓεΗοΙ4εΓ5 οί ίΗε ΟοηίΓηείΟΓ γπιιϊΙ Ηηνε 3ί 3ηγ ίϊπιε ίΗε 
ίΓεεάοηι ίο ίηΗε αΐΐ ίΗε ηβεεκ$3Γγ πιεΒ30Γε3 Ιο 338ΐΐΓε 3 Γυηοΐίοηϊπ§, οί ίΗε Βοϋ ϊη 
αοοοπίαηοε \νίΐΗ Οτεείί εοΓροΓΟίε Ι3\ν5. 

(4) ίί 3 οΗαη§ε ϊη ίΗε 5!ΐ3ΓεΚο14ίη§ οί Οεείί Ν3να1 δΗϊργηΓίΙδ ΗοΙ<3ίη§ 3Α (“ΟΝ5Η”) 
ϊη ίΗβ ΟοηίΓβοΐοΓ, \νΗίοΗ ννουΙά Ιΐ3νε ίΗε Γε$υΙ( οί Γε<1αοίη§ ΟΝδΗ’ 5ΐΐ3ΓεΚοΙ(ϋη§ ίο 
Ιε$5 {Ιΐ3η 20% οί ίΗε ΟοπΙγεοΙογ’β ίοί3ΐ $Η3Γε ευριοί ογ νοίΐη§ π§Ηί5, ΐ3Ηε$ ρ!3οε 
ννΐίΗουί ίΗε ρπ’οΓ οοηδεηί οί ίΗε ΡιηχΗΒδεΓ; $υε1ι οοηδεηί ίΗοα^Η ηοί ϋητεηδοηοΗΙγ 
3γκΙ/ογ ιιη]υ5ίίΓΐ3Η1γ ίο 6ε ννΐΐΗΗβΙίΙ Ηγ ίΗε ΡιΐΓθΗ35εΓ; ογ 

1.2.5 ίί 3ί 3ηγ ίίτηε ΟοηίΓ3οίθΓ Ϊ5 ίϊηηΐΐγ 3η4 ϊιτενοοβΗΙγ 3<1}ΐκΐ£εοΙ Ηηηΐσιιρΐ ογ ϊηδοίνεηΐ, ογ 
Γ ιίεδ α νο1υηύ3Γγ ρείίίϊοη ϊη Ηβηΐςαιρίεγ ογ ϊί 3η 3(1ηιίηί5ίΓ3ΐθΓ, Ιίςυϊ<ΐ3ίθΓ ογ 
3<1πιΐηί$ίΓ3ΐϊνε ογ οίΗεΓ ΓεεεϊνβΓ οί ϊί ογ οί 3ίΙ ογ 3 δΐιΗδίηηίίηΙ ρ3Γί οί ϊΙβ ρΓορειΙγ Ϊ3 
ηρροίηίοοί Ηγ 3 Γιηη! 3η4 ίιτενοοηΗΙε εοϋΓί 0Γ(1εΓ ογ 3 ίίηαΐ 3η<1 ίΓΓενοοαΗΙε οηΙεΓ οί 
3πγ οοίΐΓί ί$ εηίβΓεΟ ηρρΓονϊηβ 3ηγ ρείίίϊοη ίίΐεά Ηγ ογ 3£3ΐη5ΐ ίί υη<1εΓ ίΗε ρΓονϊδϊοηδ 
οί 3ηγ ηρρΙΐεηΗΙε Ηηηίαυρίεγ ογ ίηδοίνεηεγ Ιον/; ρΓονί<3ε(1, ΗοννενεΓ, ΐΗβί ϊη ΙΗε ενεηί 
ίΗβί ΟοηίΓβοίΟΓ Ϊ5 (1εοΐ3Γε<1 Ηεηία-ιφΐ ογ ίηδοίνεηί Ηγ 3 ίϊη<ιΙ εηά ίπ-ενοεβΗΙε οοιη! 
ΓυΙΐηβ ογ (Ιεοίϊίοη, ίΗεη ίΗί$ ΟοηΐΓηοί 5ΐια1! Ηε 4εεηιε(1 ηιιίΟΓηηίίοηΠγ ίειτη^ίθΟ οηε 
(I) ϋηγ ργϊογ ίο ίΗε Ϊ53θ3ηοε οί 3θθΗ ίϊηαΙ 3η4 ίιτενοοηΗΙε οουιΐ ηι1ίη£ ογ <1εοί$ΐοη 
ννϊίΗουί ηεε4 ίοΓ (ΙεΙϊνβΓγ οί 3 ν/πίίεη ίεπηϊηηΐίοη ηοίίοε Ηγ ίΗε ΡιΐΓθΗ35εΓ. 

1.3 ΤεπηϊηηΙϊοη Ηγ €οηίΓ3είθΓ: ΤΗε ΟοηίτηοίοΓ ί$ εηίϊίΙεΗ ίο ΙεπηίηηΙε ίΗΐδ 
Οοηίτηοί ϊη ν,ΉοΙβ Ηγ ηοίίίγίη§ ίΗε ΡαΓοΗ33εΓ ίη \νπίΐη£ ϊη 03$ε 3ηγ οί ίΗε ίοΐΐονοηβ ενεηίδ 
ογ οΪΓουηΐ5ΐ3ηοο5 ηρρίϊοδ: 

1.3.1 Νοη Γεεεΐρί Ηγ ίΗε ΟοπίΓΕΟίοΓ οί ί\νο (2) εοηδεουΐίνε ρηγηηεηΐδ 33 $εί οαί ΐη 
ΑΓΐίοΙε 6 ρ3Γ3§Γ3ρΗ 2.3 οί ίΗε ΟοηίΓβεί ίοΓ τε33οη5 οίΗεΓ ίΗαη 4οε ίο 3 άείβαΐί οί ίΗε 
Οοηίτ3£ΐθΓ αη(1 δΐιεΗ (Ιεΐογ οοηίϊηηεδ ίοΓ γπογο ίΗοη ίοιίγ Γίνε (45) Ωογχ ίτοπι ίΗε 3βεοη4 
πιΪ55ε4 ρβγπιεηί (Με; ογ 

1.3.2 Νοη τεοείρί Ηγ ίΗε ΟοηίτηοίοΓ οί Ηνο (2) οοηδεοαίίνε ραγηιεηίδ ο\νε<1 Ηγ ίΗε 
ΡιιτοΗ35εΓ ίο ίΗε ΟοηίΓ3είθΓ ιακΙεΓ Λτΐϊοΐ© 6 οί ίΗε Οοηίτηοί 012Β/00 £ογ ΙΗε ΑΓοΠΐτηοάεδ 
Ργο£Γ3γπ ίοΓ τε33οη3 οίΗεΓ ίΗ3η <1υε ίο 3 ιΐείοηΐί οί ίΗε ΟοηίτηείοΓ 3η4 δαοΗ άεΐαγ εοηίϊηαβδ 
Γογ πιοίε ίΗηη ίοιίγ Γίνε (45) ϋ3γ3 {τοητ ίΗε 5εεοη(1 ιηίδδεά ρηγπιβηί <ΐ3ίε; ιη ίΗϊδ ενεηί ίΗε 
ΟοηίΓηείΟΓ δΗηΙΙ ηΐεο Ηε εηίίί1ε(1 ίο ίεπηΐη3ίε ίΗΪ3 ΟοηίΓβεί ηρητί Γγοπι ίΗε Οοηίτηοί 
012Β/00. 


1.4 


ΤεΓΟίϊηηίϊοη Ρογ εχίεηίΐεά ΡοΓεε Μ3)εαΓε: ΕϊίΗεΓ ΡοΛν 5 Η 3 ΙΙ Ηε εη1ΐί1ε<1 ίο 
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ίειτηίηβίε Ιίιίδ ΟοηίΓ3εί Ργ δεΓνίηβ ννπίίεη ηοίίεε ίο ίΡε οίΡεΓ Ρ3Ηγ ϊη 03 δβ οΓ 
(ΙεΐΕγ 4 υε ίο ΡοΓοε Μ3]ειΐΓε ννΗΐοΗ ίδ δυΡδίδίίηβ Γογ η ρεπού γπογο ίΡβη Γίνε 
ΠυηύΓεύ ΓοΠγ (540) ϋβγδ. 

2 ΕΓίβοί οίΤβππϊηαίίοη 

2.1 υροη αηγ ίεπηίηαίίοη οί' (Ρίδ €οηΐΓ3εί ριίΓδυαηί ίο ίΡε ίεππδ 3ηύ εοηύίίίοηδ 
εοηίαίηεύ ίη ραοι^ρΐΐδ 1.2, 1.3 απύ 1.4 οί' ίΡίδ ΑΗίεΙε 27, ίΐιεη ίΡε Ο'οηίΓαεί 
δΐιαίΐ Ρε Ιεητιίηβίεύ ννΙιοΙΙγ ννίίΐι είΓεεί: 

2.1.1 ΙΓ ίΡε ΟοηίΓαοί ίδ ίειτηίι^ίεύ ριΐΓ5ΐΐ3ηΙ ίο ΑΠ. 27 ρ3Γ3§ταρΡ 1.2.3, Γγοιπ 
ίΗε ρ 35 δίη 2 οί' ίΡε 30-θ3γ Γειηεύγ ρεπο4 5εί ουί ίη 53Ϊύ ΑΗίεΙε 27 
ρ3Γ3§Γ3ρ1ι 1.2.3 ίΐιειεοί, ρΓονκΙεύ $υοΗ ΓΟίπεύγ ρεπού ραδδεδ ννίίΐιουί 
ίυΐΐ Γεηιεύγ οΓ ίΐιε ΡΓ63εΡ; ογ 

2.1.2 1ί ΙΡε ΟοηίΓαεί ίδ ίεπτιίηαΐεύ Γογ Ρ3ηΡηιρίεγ ογ ίηδοίνεηογ οΓ ίΐιε 
Ο'οηίΓαοΙΟΓ ρυιδυβηί ίο ΑΠ. 27 ρ3Γ3§Γ3ρ1ι 1.2.5, 35 οί οηε (1) ννοΛίπ^ 
Οαγ ρποΓ ίο ίΡε ιΐαίε οί' ίδδυαηεε οί' ίΐιε ίίηαΙ 3ηύ ίιτενοεαΡΙε οουιΐ 
ιυΐίη^ ογ ύεείδίοη (ΙεοΙαπηβ ίΐιε ΟοπίταεΙΟΓ Ραπίσυρί ογ οίΐιεηνίδε 
ίηδοίνεηί ννίίΙιοαί ηεε<1 Γογ ύβΙίνεΓγ οί α ν/πίίεη Ιεπηίιΐδΐίοη ηοίίεε Ργ 
ίΐιε Ρυιχίιαδει·; ογ 

2.1.3 1η ενεΓγ οίΙιεΓ ίηδίβηοε οί ίεπηίηαίίοη ριίΓδυαπί ίο ΑΠ. 27 ραΓββΐηρΡ 1.2 
(ίηεΐυύίη^ ίΐιε εαιΐδεδ Γογ ΐ0πηίη3ίίοη ιιηύεΓ ρ3Γ3§Γ3ρΡ 1.2.5 οίΡεΓ ίΐιαη 
ΡαηΡνυρίεγ ογ ίηδοίνεηογ), ρ3Γ3£Γ3ρΡ 1.3 3ηύ ρ3Γ3£ΐαρίι 1.4 ΡεΓεοΓ, ίΐιε 
ΟοηίΓαεί δΗβΠ Ρε ίεπηίηβίεύ 35 οΓ ΐΐιε ίΙιΪΓύ (3τύ) \νοΓίείηβ Οβγ Γγοπί 
ύεΐίνει γ οΓ ίΐιε Γε1εν3ηί ίεπηίηαίίοη ηοίίεε; ογ 

2.2 ΐΓίΙιε ΟοηίΓαεί ίδ Ιεηηίηβίεύ οη §Γοαηύδ οΓ εχίεηύεύ ΡοΐΌβ Μβ]ειΐΓβ ριίΓδυαηί 
ίο ΑΠ. 27 ρ3Γ3ΐ'Γ3ρ1ι 1.4, ίΡε ΟοηίΓβεί δΠαΙΙ Ρε ίεηηίη3ίεύ οη ίΡε ύβίε Γ3ΐ1ιηβ 
ίΐιίιΐγ (30) Ρ 3 Υ 5 3 ήεΓ ίΡε 03ίε οΓ ύεΙίνεΓγ οΓ ίΡε τεΐενβηί ίεπηίηαίίοη ηοίίεε ίο 
ίΡε οίΡεε ΡαΗγ. 
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3 Οοηδεςυβηεεδ οί ΤβπηϊηίιΚοη 

3.1 1η ίΗε βνεηί Ιΐΐ3ί ίΗε ΡιΐΓθΗ3δεΓ 1ειτηίη3ίε$, ίΗε ίο1!ο\νΐη§ εοηδεςυεηοβδ δΗ 3 ΐ! 
3ρρ1γ 3ΐκ1 δΗαΙΙ 5ε ίηιρ1ειηειι(ε<1 Βγ τεδρεοίίνε αείδ οί ίΗε ΡβιΤϊεδ Ιο 5ε ρεΓίοιτηεά αί 
ίΗε δαπιε ίίηιε: 

3.1.1 ΑΙ1 ραγιηεηίδ αΐιοαείγ Γβοεΐνείΐ Βγ ίΐιε (Τοηίι-αείΟΓ ηηίΙ/οΓ ΙΗε Μβιπ 
3υ5οοηίΓαοΐοι- υρ ίο (Ιιε ίίηιε οί ίειτηίηαΐίοη δΙιαΙΙ 5ε ιείαϊηο<1 Βγ ίΗειη 
3η(1 ηοί 5ε ΓείιηκΙε<1; ΐη ίΐιϊδ γο^οκΙ Ιΐιε ορρίϊεαίίοη οί 3Γίΐο1ε$ 904 εί δες 
Οινίΐ Οχίε ί$ εχρίΐείίΐγ εχο1υ<1ε(1; 3ΐκ! 

3.1.2 ΡυΙΙ ίΐίΐε, ο\νηεΓδΗΐρ 3ΐκ1 ροδδεδδϊοη οί &11 υη<1ε1ϊνεΓε<1 8υΒηΐ3πηεδ ογ 
<1εδϊ^η3ίε(1 ραιΐδ (ϊηο1υ<3ϊη§ αηγ δοίίνναΓε) Ιΐιει-εοί Βεΐηβ ΐη ιΐιε 
ροδδεδδϊοη αη<1 ο\νηβΐδΙιΐρ οίίΐιε ΟοηίΓοοίοι- δΙιαΙΙ ΐρεο )υιε ρ 3 δδ ηη<1 5ε 
ΐΓαηδίειτεϋ ίο ίΐιε ΡυΓεΙιαδει·; ηιηΐ 

3.1.3 ΤΙιε ΟοηίΓβοίοΓ δΐιβίΐ ριοιηρίΐγ §ίνε ίο ϋΐιε ΡυιεΗ3δ6Γ ίυΙΙ οεεεδδ ίο αΐΐ 
ίίειηδ ιείεπεϋ ίο ΐη ίΐιε 35ονε ραια^ΓαρΙι 3.1.2 31 ίΐιε δίαίυδ ίΐιεγ δΟικί 3 δ 
οί ίΗε ίίηιε οί ίεπηΐηαΐΐοη; 3ΐκ1 

3.1.4 ΤΙιε Ο’οηίΓαοίοΓ δΐιοΐΐ ρΐ'οπιρίΐγ τείοπι ίο ίΐιε ΡυΓθ1ΐ3δεΓ 311 ίΐιε ΟΡΜ 
ιηαίεπ3ΐ τεοείνεΟ Γγοιπ ίΐιε ΡυΓοΙοδετ; αηϋ 

3.1.5 ΤΙιε ΡυΓοΙιαπεΓ δΙιαΙΙ 5ε εηΐΐΐΐείΐ ίο Ηεερ ίΓεε οί 3ηγ οΗβι^ε ίΐιε 
δυΒιηαπηεδ 3ί ίΙιε ρΓενηίδβδ οί ίΐιε ΟοηΙεαείΟΓ ίθΓ δΐχ (6) ιηοηίΐΐδ. Τ5β 
ΡυιεΙιβδεΓ δ53ΐ1 5ε εηίΐΐΐεά ν/ΐίΗ Ιΐιε οοηδεπί οί (5ε ΟοπίΓαοίΟΓ ίο εοηίβεί 
(Ιΐι-εοίΐγ ίΐιε δυ5οοηΐΓ3είθΓδ εη£3£ε<1 ΐη ίΐιε οοηδίπιείΐοη οί ίΐιε 
8υ5πΐ3πηεδ 3η<1 3§Γεε \νΐίΗ ίΐιειη (Ιιε εχεευίΐοη οί 3ηγ τε^υΐτεΟ ν/οιΓδ 
Γογ ίΗε εοηιρίβίΐοη οί ίΐιε υηΟεΙΐνεΓείΙ 8υ5ιη3πηε(δ) υηεΙεΓ ίΐιε δοΐε 
ι·εδροηδΐ5ΐ1ΐίγ οί Ιΐιε ΡυΓθΗ3$εΓ. δυείι \νοΗ<δ δ1ΐ3ΐ! ηοί 5ε οοηϋυείείΐ 3 ί 
ίΗε ρΓειηΐδεε οί Ιΐιε ΟοπΙγ3οΙογ; ΗοννενεΓ ίΗε (ΓοηίΓ3θίθΓ δ1ΐ3Π ρΓονϊάε 
ίΓεε οί οΗ3Γ§ε βΐΐ βνδΐΙεΗΙε Γηε3η$ οί ΐηίΓΗδίηιοίιίΓε ΐη ίίδ ρΓετηΐδεδ, δυοΗ 
3δ ΟΓβηεδ, δΗΐρ-Ιΐίΐδ, Κ3Γηα§δ, ίθΓ ίΗε τεηιοναΐ οί ίΗε υηόβ1ίνεΓε<1 
8υ5ηΐ3πηβ(δ) ουί οί Ηΐδ ρΓειτπδεδ. Ιί ΐδ εχρίϊοΐίΐγ 3§Γεε<1 ίΙΐΗί 3ηγ 
Γη3Ϊηίεη3ηοε, δίθΓ3§ε, Γεηιον3ΐ 3η<1 3ηγ οίΗεπ Γ6ΐ3ίε(1 30ίΐνΐίγ ννϊίΗ 




4020 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


Γβ£ΗΓ(1 Ιο (Η6 ΟΠίΙβΙϊνβΓΟίΙ 8ΐΛΐΤϊ3ηηφ) ΟΓ <ΐ63Ϊ£η3ίε<1 ρ3Γί5 ΰΐ6Γ6θί 
ρΐΙΓδΙΙΕΠί ΐο ίΗί$ ρ3Γ3£Γ3ρΗ δΗβΙΙ 1)6 3ί ίΗε 3θ1β ΠδΗ, ΓβδροηδίΗϊΙϊίγ 3Π(1 
0031 οί ίΗε ΡαΓθ1ΐ356Γ; 3Π(1 

3.1.6 ΤΗ0 Ρΐ1Γθ1ΐ356Γ $1ΐ3ΐΙ Γ6ίυπ) 3ηγ ρ6Π(1ίη§ €θηΐΓ3θίθΓ’δ £113Γ3ηί66 ί6«6Γ5 
ννϊΐΗϊη ί\νεηίγ (20) ΧνοΗάηβ ϋαγδ ίποηι ίΗε είίεείϊνε 4αίε οί 
Ιεηηίηαίίοη; αικΙ 

3.1.7 ΤΗε ΟοπΙγ 30 (ογ δΗαΙΙ ΗεΙίνερ ίο ίΗε Ρυι-εΙιαεεΓ ογ (ΙεδίΓογ ίη αεεοπίβηοε 
\νίίΗ ΝΑΤΟ 3ί3η<ΐ3Γ(ΐ3, ίί 50 !Π5ΐΓυοίε<1 Ηγ ΙΗε ΡυΓεΗ336Γ, βΐΐ οί ίΗε 
εοηίκίεηΐΐαΐ αικΙ εΐ35δίίΪ6<1 ίηίοπηαίίοη Γβοείνε<1 Ηγ ίί ίτοιη ΐΗε 
ΡυΓε1ΐ3δεΓ 3ηϋ αΙΙ εορίεδ ίΗετεοί ίη ίίδ ροδδεδδίοη, ρον/ετ, ειΐδίοείγ ογ 
εοηίτοί 3ί ίΗαΐ Ιίτηε βπΗ δΗοϋ ηοί ίΗετεαίίετ ιη3ΐ<6 αδβ οί, (ϋδεΙοβε, 
(1ίνυ1§ε, ογ εχρΙοίί δαείι εοηίκίεηΐϊηΐ 3ηί1 εΙβδδίίιεΟ ϊηίοπηΕίΐοη ίη αηγ 
ιτ)3ηη6Γ ννΗαίδοενετ; απι) 

3.2 1η ίΗε ενεηΐ Ιΐΐ3ί (Ηε ΟοηίιαείΟΓ ίεπηιηαίεδ ίΐιε Οοηίιαεί, ίΗε ίοΙ1ο\νίη£ 
οοηδεςοεηεεδ 3 1 ί 311 αρρΙγ πηίΐ δΐιαίΐ Ηε ϊιηρίειηεηίεοί Ην ιεδρεείίνε αοίδ οί ίΗε Ραιΐιεδ ίο 
Ηε ρειΤοπηεϋ αί ΙΗε δοηιε ίππε: 

3.2.1 ΤΗε ΡυΓε1ΐ356Γ δΗαΙΙ ιείιπη αηγ ρεικϋη^ ΟοηΙιβοΙοΤδ ^υαιηηίεε Ιείίετδ 
\νίίΗιη ίννεηίγ (20) ν/οΛίη^ Οαγδ Λόγο (Ηε είίεείίνε 6&ίε οί 
Ιεητπη3ίίοη;3ΐκ1 

3.2.2 Α11 ραγιτιεηίδ δίτεοάγ τεοείνεΗ Ηγ ίΗε ΟοπίΓαείοτ 3 ικ1/ογ ίΗε Μαϊη 
8υΗεοηίΓαοίθΓ ιιρ ίο (Ηε ίππε οί ίεηηίηαίίοη δΐιαίΐ Ηε Γεί3Ϊηε<1 Ηγ ίΗεηι 
αικΙ ηοί Ηε τείαικΙεΟ;-ίη ϋΗίδ γ6£3γ< 1 ίΗε αρρϋοΒίϊοη οί θΐΐίεΐεδ 904 εί 
δες (Γίνϊΐ 0ο(1ε ίδ εχρϋαίΐγ εχεΙυΗεΟ; αη6 

3.2.3 ΤΗε ΟοηίΓαείΟΓ δΗβΠ ρτοτηρίίγ τείιιη) ίο ίΗε ΡιιγοΗ 356 γ 311 ίΗε ΟΡΜ 
ηΐ3ίεπ3ΐ Γεεεϊν6(1 ίτοιη ίΗε ΡιίΓεΗΕδετ; 3ηά 

3.2.4 Ρηΐΐ ίϊίΐε, ολνηετδΗίρ 3η<1 εοηδίηιείΐνε ροδδεεδίοη οί ε! 1 υη(1ε1ϊνεΓε(1 
8υΗπΐ3πηε5 ογ ΗεδίβηαίεΗ ρ3ΐ1δ (ίηε1υ<ϋη§ 3ηγ δοίΐ\ν3τε) ίΗετεοί 
Ηεϊη§ ϊη ίΗε ροδδεδδϊοη 3η<1 οννηετδΗίρ οί ίΗε ΟοηίΓβείοτ δΗαΙΙ ΐρδΟ 
]ιπε ρ33δ 3Π(1 Ηε ίΓΕηδίειτβίΙ (ο ίΗε ΡυτοΗβδετ; αηΗ 
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3.2.5 δανε Ιογ 35 ρΓονϊίΙαΙ ΙιεΓείη α6ονε υηάβΓ 3.2.4 αηά Ατΐίοίε 35 
ρ3Γ3§Γ3ρΗ 10, ίΐτ.6 00ηΐΓ30ΐυ3ΐ Π§Ηί5 οί Ιΐΐε ΡϋΓθΗ356Γ 6ε00Γηε ηθ11 3Π<1 
νοίά. Τ6ε ΡνΐΓθ1ΐ356Γ 2ίΐ3ΐ1 6ε ο61Ϊ£ε4 (ο τειηονε 16ε ιίεττίδ τείειτε^ ίο 
ΐη ί6ε β6ονε ρ3Γ3§Γ3ρΗ$ 3.2.3 3η<1 3.2.4 Ιγογη ΟοηίΓ3είθΓ$ ρΓειηϊδεδ 
3ί Ηίδ εχρεηεεδ αηά 5θΙε Πδ1< αηϋ Γε3ροη5Ϊ6ϋίίγ \νϊΐ6ίη ίουΓ (4) ιηοηίΐΐδ 
εήεΓ ί6ε είίεοίϊνε <ί3ΐε οί (6ε ίεπτηηαίϊοη; II ίε εχρίίαίΐγ α§τεε<1 ίΐιαί 
αηγ ηιαϊπίεηαηοε, δίοι^ε, ΐΌΐηυναΙ αικΙ αηγ οίΙιεΓ τεΙαΙεΟ αείϊνίίγ \νίΐ6 
Γε§3Γ(1 ίο ί6ε υικΙεΠνεΓεΟ 8ιι6ιτΐ3πηε(5) ογ οίεδΐιρ^ίείΐ ραιΐδ ΙΙιεΓεοί 
ρυΓδυ3ηί Ιο ίΐιΐδ ρ3Γ3§Γ3ρ6 δΙίϋΠ 6ε αΐ (6ε 5οίε πεΙ<, Γ68ροη5Ϊ6ί1ΐίγ 3ΐκ1 
εοδί οί ίΐιε ΡυΓοΚαδεη 3η4 

3.2.6 Τ6ε ΡυΓοΙιεεεΓ δΗαΙΙ ραγ Ιο (6ε ΟοηίΓαοίοΐ’ ίΐιε Τοίαΐ Βαδίε ΟοηϋΓβοΙ 
Ρπεε 1ε55 \ν6αίενεΓ εχρεηεεδ αικί εοείε ννΐιϊοΐι εουΐά είίεείίνεΐγ 6 ε 
δ 3 νε (1 4υε Ιο ηοη-ίϊηαΐΐδαίΐοη οί (6ε Ο'οηίιαεί (οοιιοοίίαΐίοη οί οιχΐεΐ'5 
3 π 4 Γε- 3 ΐ 1 οο 3 ΐΐοη οί Γοδοιπτεε); ΒιΐιχΙεη οί ρΓΟοί ίοΓ ευεΗ εχρεη$05 
3 π 6 οοδίδ Ιίεδ ννίΐΐι (6ε ΡιπχΙιαδεΓ. Ιπ 035ε οί 3 ΟίδρυΙε α6οϋ( (6ε 
αιηουηί Ιο 6ε 0ε<1υο1ε<:1, ( 6 ε ΡυΓοΙιαεοΓ δΐιαΐ! 6ανε ( 6 ε Ηβ 6 ί ίο αρροϊηί α 
ιηιιίυαίΐγ αοεερίεΟ αυϋίΙΟΓ ηε ρει· ριιιαιραρίϊ 7 οί Αιΐϊείε 26. Τ6ε 
αυάίίΟΓ 50 ερροίηίεϋ $6αΙΙ αίΐνίδε ( 6 ε Ρυιχ635βΓ οη ( 6 ε αιηουηί ίο 6ε 
6ε(1υοΐε4. 

3.3 1η (6ε ενεηί ί63ί 16ε Οοπίκαεί ίδ Ιεητιίηαίείΐ 6γ εί(6θΓ ΡβΓίγ οη £Γουη(1$ οί Ρογοο 
Μ 3)εοΓε ίΐιεη ί6ε ίο11ο\νίη§ εοηδεςηεηεεδ $6311 αρρίγ 31 ί6ε 53Γηε ίϊιτιε: 

3.3.1 Α11 ραγηαεηίδ αίΓεαΟγ Γεοείνεά 6γ (6ε ΟοηίΓαοίοΓ οικΙ/ογ ί6ε Μαΐη 
8ϋ6οοηίΓ3είθΓ υρ ίο ί6ε ίίιηε οί ίεπιιϊηαίίοη δΐιαίΐ 6ε Γείαίηεά 6γ (Ιιειη 
αηό ηοί 6ε Γεϋιικίεοί; Ϊη Ιΐιΐ5 Γ6£3π1 (6ε αρρίϊεαίΐοη οί 3Γΐϊε1ε$ 904 εί 5ες 
οί ΟϊνίΙ Οο4ε Ϊ5 εχρϋοίίΐγ εχείυοίεά; 3ηο1 

3.3.2 Τ6ε Ρυιχ1ΐ35εΓ $6α11 τεΐηπι 3ηγ ρβηοϋηβ ΟοηίιχείΟΓ’δ £ΐΐ3Γ3ηίεε 1είίεΓ5 
ννΐίΚΐη ίν/βηίγ (20) ν/οιίαηβ ϋβγδ ίΐΌτη ί6ε είίεείίνε άαίε οί 
ίεπτηηαίϊοη 83νε ίοΓ ί6ε £οοά ρετίοππαποε §ιΐ3Γ3ηίεε(5) ίθΓ 3ηγ 
4ε1ίνβΓβ(1 8υ6ιτΐ3πηε(8); αηά 
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3.3.3 Ρυΐΐ Ιϊίΐβ, οινηεΓδΒϊρ 3η<1 ροδδεδδίοη οί &1Ι υη4ε1ϊνεΓε(1 ΒυΒπίΕπηεδ ογ 
(Ι εδί£η 3 ΐε£ΐ ρ 2 Γίδ (ίηείικίίηβ αηγ 5θβ\ναΓε) ΐΗεΓεοί Βείηβ ΐπ ίΗε 
ρο 35633 ίοη 3Π(1 ΟΛνηεΓδΗϊρ οί ίΗε 0οηΐΓ3είθΓ δΙΐ3Π ϊρ50 )ιιγ6 ρβδδ 3η4 Βε 
(Γ3ηδίεπ·ε(1 ίο ίΗε ΡιίΓεΗΗδετ·; 3ηά 

3.3.4 ΤΙιε ΟοηίΓαείοΓ δΗαΙΙ ρΐΌΐηρίΙγ ΓΟίυπι ίο ΙΗε ΡιίΓοΙίΒδεΓ αΐΐ ίΙιε ΟΡΜ 
πεοείνείΐ ίτοιη Ιΐιε ΡιυοΙιαδεΓ; αηά 

3.3.5 ΤΙιε ΡιΐΓε1ΐ3δβΓ δΙΐ3ΐ1 Βε οΒϋ§εοΙ ίο τειπονε Ιΐιε ίίειτίδ Γείεπ'εά ίο ϊη ίΙιε 
βΒονε ρ3Γ3£Γ3ρ1ΐδ 3.3.3 3110 3.3.4 ίΐΌΐη ΟοηΐΓ3οΙοι·’δ ρΓειηίδεδ 3ί Ιιίδ 
εχρεηδεδ 3η<3 δοΐε πδΐ: αηϋ Γε$ροηδίΒιΊίίγ ννϊίΗϊπ ίοιίΓ (4) ηιοηίΗδ 3ίίεΓ 
ί!ιε είίεοΐϊνε <)3ίε οί ίΙιε ίβιτηϊη3ΐΐοιι. ϊί ϊδ εχρίίείίΐγ αβΓεεά ίΐιαί 3ηγ 
ηΊΒΪηίβηβηοε, δίοΐ"3@ε, τειτιοναΐ 3 γκ 1 3ηγ οίΗεΓ νείοίεϋ 30ίϊνίίγ ννΐίΐι Γε§2πί 
ίο ίΗε υη<3εϋνεΓ6(3 3υΗηΐ3πηε(δ) ογ ί1εδί§ηαίε4 ραιΐδ ΙΙιεΓεοί ρυΓδυοηί ίο 
ΐΗίδ ραι·3§Γ3ρ1ι δ)ΐ3ΐ1 Βε 3ί ίΗε 5θΙε πδ1<, ΓεδροπδίΒϊΙΐίγ από εοδί οί (Ηε 
ΡυΓείΐ35εΓ. 

4. Κί§Ηί οί ιείβηίϊοη. Ιη$ίε;κΙ οί 3 ίεπηΐηαΐϊοη ίη οοοοιτίαηεε \νίίΗ ραίΌβΓηρΗ 
1.2.2 οί ίΐιϊδ ΑΓίΐεΙε, αΐίειτιοίϊνεΐγ ίΗε Ρυι-εΐιαδεί' δΐιαίΐ Βε εηίίί1ε(1 Ιο ννϊίΗΗοΙΒ ίυιΙΙιεΓ 
ρ 3 γπιεηίδ αικΙεΓ ίΐιϊδ (3οηίΓ30ί υηίΠ ίΙιε τεαδοηδ ιμνϊηβ πδε ίο α π^Πί οί Ιεπτπηβίϊοη Βγ 
ίΒε Ραιε1ΐ35εΓ ΗπνεΒεεη Γεηιε<3ίεΒ Βγ ίΒε ΤοηίπιείοΓ. 
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ΑΚΤΙίΧΕ 28 
ΑΚΒΓΓΚΑΤΙΟΝ 

1. Α11 <ϋδρυίε$ ογ 6 ίδ3£Γεεηιεηί3 3η$ίη§ ίΓΟΓη ίΗε εχεαιίίοη οί ογ ίη εοηηεείίοη 
ν/ίίΗ ίΗίδ ΟοηίΓαοί δΗαΙΙ 6ε 3ΐηίθ361γ δείί1ε6 ΙΗγοιι§Η ηε£ο(ί3ΐίοη5 6γ 6οίΗ Ρ3Γίίε$. 

2. 1η ίΐιε ενεηί οί 3ηγ άίδρυΐε ογ ίΐίίίειεηοε Ηείννεεη ίΗε Ραιΐίεχ ΓεΙηίιηε; ίο ίΗίδ 
ΟοηίΓαεί ον αηγ δΐίρυΐαίίοη ΙιεΓείη ννΐιίοΐι αιηποί 6ε δοίίΐαΐ αηιϊε361γ 6γ ίΗε Ραιΐίεδ 
ννίίΐιίη ίΗίιΐγ (30) ϋογδ, $υο1ι ίϋδρυίε ογ (ϋίίβιεηεε δΠαΙΙ 6ε δείίΐείΐ 6γ ΑΓ6ίίΐ'3ίίοη 
υη46Γ ί6ε Κυΐεδ οί 0οηοί1ί3ΐίοη 3η<3 ΑγΗΠιοΟοιί οί ίΐιε Ιηίεηιαίίοηαί ΟιανηΗει- οί 
ΟοπΊΓηεΓοε 6γ ίΗΓεε (3) 3Γ6ίίΓ3ίθΓδ 3ρροίηίε6 ίη βεοΟΓίΙαηοε \νίίΗ ίΐιε 53ί6 Κ,υίεδ. Τ6ε 
ρΐαοε οί 3Γ6ίίΓ3ίίοη δΗαΙΙ 6ε ίΗε Η3§ιιε, ΝείΗεΓΐ3η<3δ. ΤΙιε Ιαη^υη^ε οί ίΗε 3Γ6ίίΓ3ΐίοη 
ρΓοοεεοϋηβδ δΐιοΐΐ 6ε ΕηβΙίδΗ. 

3. ΤΙιε όεοίδίοη οί ίΐιε 3Γ6ίίΓ3ίθΓ5 δΙιηΙΙ 6ε ίϊπ3ΐ, εοηοΐιΐδίνε 3η<1 6ίη6ίη& οροη 
6οί6 Ρ3Ι1Ϊ65 ΐΗοΓείο, ίη αεοοκίοηεε ν/ίίΗ ί6ε Οεε1< Ε3\ν. 

4. 1η 03$ε οί 3 ίΐίδρυίε ογ οοηίΓονεΐδγ οη ίΐιε ίηίεφΓεί3(ϊοη ίο οηε ογ ιηοιε 
δίίρυΐαίίοπδ οί Ι6ί$ (ΤοηΐΉοί Γε|3ίε6 ίο α ίεοΗηίοαΙ ίδδΐιε δυοίι 4ί$ρυ(ε υηΙε5$ δοΐνεοί 
3ΐηίθ36Ιγ \νίίΠίη ίΙιίιΤγ (30) 03γδ, ιηογ 6ε $υ6ιηίίΐε(Ι 6γ είΐΗεΓ Ροιίγ Ιο ΙεοΙιηίθ3ΐ 
ιτιεοΐίαίίοη 33 ρΓονίΟεό ίοι· 3$ ίοΙ1ο\ν5: 

4.1 ΤΗε πιείϋβίΟΓ 5ΐι&11 6ε 3£Γεε6 6είννεεη ίΗε ΡβιΤίεδ. Ιί ίΐιε Ρ3ΐΐίε5 6ο ηοί 
Γ63θ6 3η 3§Γεεηιεπί ίθΓ ίΗε ιηε6ϊ3ίθΓ ί6εη ί6ε ηΗονε ρ3Γ3£Γ3ρΗ 2 δΗηϋ 3ρρ]γ. 

4.2 ϋείεπηίη3ίίοη 6γ 5υο6 Γηε6ί3ίθΓ δΗηΙΙ 6ε ιτΐ3<3ε ννίίΗίη $ίχ(γ (60) 03γ$ 
ίο11ο\νίη§ ίΐιε ίΙιΪΓίγ (30) ϋ3γ$ ρειίοΟ 33 ρεΓ ρ3Γ3§Γ3ρ1ι 4 36ονε 3η6 δΐιηΐΐ 6ε 
Γιηβΐ 3ΐι6 Ηίηάίη^ οη 6οί6 Ρ3Γίίε3 \νίΐΗ τερ,ακί ίο \νΗείΗεΓ ρειΤοππαπεε ίη 
3 οοογ 43Π08 \νίίΗ ίΗε ίηΐεφΓεΐ3ίίοπ οί είί6εΓ ΡβΓίγ ίηνοίνεδ 3ηγ 6ενΐ3ίίοη ίΓοηι 
ίΗε Ιεο1ιηίθ3] ΓεςυίΓβΓηεηίδ οί ίΗίδ (3οηΐΓ3όί. Ιη 035ε οί α 6ενί3ίίοη, ί6ε 
ΡηΓο633εΓ ηΐ3γ τεςυεδί ίΗε ΟοηίΓ3εΐοΓ ίο 5ΐι6Γηίί 3 ρΓοροδβ! ίο τεβείι 3η 
3§Γεεηιεηί, ίβϋίηβ ν/ΗίοΗ ίΗε ΟοηίΓ3θίθΓ δΗηΙΙ ρΓοεεεό (1ί1ί§εηί1γ \νίίΗ ίΗε 
ρβΓίοττη3ηοε οί ίΗίδ ΟοηίΓβοί ίη δοοοηίαηοε ννίίΐι ίΗε ίηίεΓρΓεί3ίίοη οοηίϊπηεά 
6γ ίΗε ηιεόΪΒίΟΓ. 
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4.3 ΤΗε Ιβάιηΐθ 3 ΐ ηΐ6<ϋ3ΐΐοη δΚπΙΙ ί>ε ρειΐοππειΐ ΐη ΑίΗεηδ ογ 3ηγ οίΗβΓ 
1οο3(ϊοπ (ννΙιεΓενεΓ {3νουΓ3Ϊ>Ιε ΐη νΐενν οί ΓεδθΙνΐη§ ίΗε <ϋδρυ(ε ίη ίΗε ηηοδί 
είίιοΐβηΐ νν 3 γ) ΐη ίΗε Εη§1ΐδΗ ΐ3η£ΐ)3§ε ζηά δΗπϋ Ηε οοη()υοίε4 οη 3 οοηΓκΙεηΙΐαΙ 

Η3δΐδ. 

5 ίΐηίεδδ οίΠεηνΐδε (ΗγοοΙοοΙ Ηγ ίΙιε ΡυΓθ1ΐ3δ£Γ, ογ υηίεδδ α ηοίΐεε οί ίεηηΐηαίΐοη 

οί ΙΙιΐδ ΟοηΐΓβοί Ηη$ Ηεεη §ΐνεη ίη Βεεοιχίαηοε ννϊΐΗ Αιΐΐείε 27, ρεηάίη” ίΗε Πηηΐ 
(ϋδροδΐΐΐοη οί 3 ηγ ίΙΠφυίε ΙιειευίκΙοΓ, ίΗε ΟοηΐΓ3είθΓ Η^τεβδ ίο ρΓοεεβί! ίϋΐΐϊ'βηΐΐγ ννίΐΐι 
Ιΐιε ρβΓίοπηαηοε οί ίΗϊδ (2οηίΓ3θί, ρΓονί0ε(1 ίΐιαί ίΗε ΡαιχΙιαδεΓ δΙιαΙΙ ραγ ίο ίΙιε 
ΟοηίιαείΟΓ 3 ηγ αιηουηίδ <3υε ΐη βοοοπίαηεε ννιίΗ ίΗΐδ ΟοηίΓβοί 35 ΐί ηο (Εδραίε εχΐδίείΐ, 
ευ^εοί ίο 3 θΙ]υ$ΐιτιεηΙ Εαδεό οη ίΗε ίΐηαΐ (ΙΐδροδΐΙΐοη οί ίΗε ώδρυίε. 
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ΑΚΤΙίΙΧΕ 29 

ΟΟΚΚΕδΡΟΝϋΕΝΟΕ ΑΝΟ ΕΑΝΟυΑΟΕ ΟΡΤΗΕ ΟΟΝΤΚΑΟΤ 

1. ΤΤπ5 ΟοηίΓ3θί Η35 6εεη (ΐΓδ-ινη ίη ίΗε Οκεΐ ππά ΕηβΙίδΗ !3η§ιΐ3§6. 1η 0356 οί 
ηηγ (ϋδΟΓεραηογ, Ιΐιε (ΤοηίΓ30ί ίη Οιε Οεεί )3η§υ3§6 δΗαϋ ρΓεν3ϋ. 

2. ΤΙιε Αηηεχβ5 Ιιβνε Εεεη 4Γ3\νη ίη ΙΙιε ΟΓεεΙ ογ Επ^ΙίίΙι Ι3η£ΐΐ3ΐ'6 οηΙν. 

3. 5ο('ί\ν3Γε, Οίΐΐ3 αηίΐ ΟοειπηεηΐΗΐίοη 5ΐΐ3ΐ1 5ε ίη Ιΐιε Εηβϋδίι ίΒη^υη^ε υη1ε55 
θ(Ιΐ6Πνί5ε 381-66(1 

4. δβνε ίθΓ 35 ριονίϋβίΐ ίη ί!ιε ρΓενίου$ ρ3Γ38τ3ρΗ 3, βΙΙ εοιτεδροηίΐεηοε, ηοΐίοεδ 
αη4 οίΙιεΓ 6ΐοευηιεη(5 (ΙεΙίνει-εΟ υηάεΓ (1ιί$ ΟοηίΓοοί ιττυβί 5ε ίη Ιΐιε Οι-εεί ΐ3Π8υ3Ε 6 °Α 
ίί ηοί, αοοοιηραηίεΟ 5γ η Ιπιηδίαΐίοη ίη ΟγοοΙ εεηίίίεά ίο 5ε 3οουΓαίε; (Ιιε ιεεείνίπ8 
ΡαΓίγ δΐιαίΐ 5ε εηίίΐΐεϋ. (ο 355υιηε (Ιιε αεειπ-αεγ οί 3η4 ρείγ υροη Πιε Οεεί (ταηδίαΐίοη 
οί αηγ (ίοειιιηεηΐ 50 ρνονίοΐείΐ ρυΓδαοηί Ιιει-είο. Αηγ εοιτεδροηΟεηεε Εείννεεη Οιε 
ΡυΓθΗ35ει- 3η4 Ιΐιε ΟοηίΓαοΙΟΓ ίη εοηηεείίοη 5ΐΐ3ΐΙ 5ε α<:Ι<3Γε556<1 35 ίοΙΙο\ν5: 

4.1 ΡιιΐΌΐιαδει Ύ αϊΐώ'εδδ: 

Μίηϊ$1ιγ οί Ν 3 Ε 0113 ! Οείεηδε 

ΟεηεΓοΙ Οίνεοίοι-βίε οί Οείεηεε Ιηνε5ίιηεηί5 & Απϊ)3ΓηεηΙ$ 

Ραΐίηου Οαιηρ, Οοικϋ 
Αΐΐεηδ, Οιτεεοε 
Τβΐ. +3017466121 
Ροχ.+3017776058 

4.2 Οοη(Γ3εΙθΓ'5 α44Γ655: 

ΗεΙΙεηίο 8Ηίργ3πΐ5 3Α. 

5ΐ3Γ3ΙΤ)3η£3 Υ3Γ(1 


Ρ. Ο. Βοχ 3480 
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10233 ΑΐΗεηδ, Οκεεε 
Τεΐ.+3015578315 
Ρ3Χ. +3015570700,19 
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ΑΚΤΚΧΕ 30 

3ΕΟϋΚΙΤΥ ΑΝϋ δΕΟΚΕΟΥ 

1. ΤΗε Ρΐ3Γθίΐ356Γ 3Γΐ4 ίΗβ ΟθΠ(Γ3θίθΓ δΗβΠ (Γ63ί 0ΐ35δϊΓΐ6(1 ϊηίθΠΤ13ίίθη ΟΓ ΠΊ3(6Π3ΐ 
ρ3δδθ<3 (ο (Ηειτι υηάεΓ ΙΗΐδ (3οηίΓ3εΙ, ίη 3οεοπ)3ηεε ννίίΗ (Ηε δεευηίγ Γε§υΐ3ίίοηδ 
3ρρ!ίθ3Β1ε ίη ΟΓεεοε. 

2. ΤΙιε δρεοίΓιοαίϊοηδ, ώ'3ννίη£δ, ρίπηδ, οΐοευιηεηίαίίοη 3η0 οίΗεΓ ίπίοηηβΐίοη 
δΙΐ3ΐ1 Βε εοιτιιτιυηίοαίείΐ οηΐγ (ο δυεΗ ίΗίπ) ρείδοηδ 35 υηανοΜβΒίγ 1ΐ3νε ίο Βε ίηίοπηείΐ 
(ογ ίΗε εχεευίίοη οί ίΗε ΟοηΙιβοΐ ΤΗεδε ρείδοηδ ιηιΐδί Η3νε ίΗε ηεεεδδβΐΎ δεευηίγ 
ο1ε3Γ3ηεε. 

3. ΤΙιε ΟοπΙγ3οΙογ δΗβΠ ρΓοειίΓε ΙϊταΙ ΙΗε Μ3ΐη 3υΒεοηίΓ3είθΓ δΗβΠ Ιιε3( ε3θΙι 
οΐ35δίίϊο3(ίοη 35 εδίαΒΙίδΗεοί ίη Αηηεχ Μ οΓ ίΗε ΟοηίΓαεί ϊη ίΗε 53ΐη6 πιαηηεΐ' 35 ίΗε 
εΐ355ϊΓιο3ίΐοη οοΓΓεδροη<ϋη§ ΐΗβΓείο ε5ΐ3ΒΗδΗβ(1 Βγ ίΗε Ρε<1εΓ3ΐ Κ,ερυΒΗε οί Οεπτηαηγ 
(ΡΚΟ). 

4. ΤΙιε ΟοηίΓβείΟΓ δΗαϋ ρΓοευιε (Ηαί ίΗε Μβΐη δυΒοοηΙιαοΐοΓ ροδδεδδεδ 3ηε1 
3ίρ-εεδ ί1ΐ3ί αί 311 ίΐιηεδ Βυοη!* ίΗε εουτδε οί ρεΓίοιτηηηεε οΓ ΟοηίΓοεί ϊί \νϊΙ1 ιηαίηίΒΪη 
ίη είίεεί α ^ονεπιπιεηία! ίδείϋίγ δεουπίγ εΙε3ΐ-αηοε. 

5. ΤΗε ΡυιοΗ3δεΓ αηοΙ ίΗε ΟοηΐΓ3είθΓ \νί11 εειίίίγ ίΗε δεευΓίίγ είευιαπεε οί 
ΟοηίΓ3θίθΓ'δ 3η4 ΡιίΓοΗθδεΓ'δ ρεί’δοηηεΐ ίο ίΗε Μ3Ϊη δυΒεοηίΓβείοΓ’δ δεευΓίίγ οίίϊεε 
ρποΐ' ίο ίΗεΪΓ 3ΐτίνίη§ 3ί Μβίη 5υΒεοηίΓ3είθΓ'δ Γ3είΙίίίεδ. δυεΗ ρεΓδοηηεΙ δΗοΙΙ Βε 
$υΒ)εεί ίο οίϊΐοίβΐ Οεπτιβη Γε§υΐ3ίίοηδ. 

6 . Α11 οί ίΗε Μ3ίη 5υΗεοηίΓ3είοι '$ ρεί'δοηηεΐ \ν1ιο ίδ ίο ρεΓίοπη δεΓνίεεδ υηοΙεΓ 
ίΗΐδ ΟοηΐΓ3εί ίη Οεεεε δΗβΠ Βε δυΒίεεί ίο οίίιοί3ΐ 3ΐκ1 ν&Ηά ΟιβεΗ ι-εβυΐαΐίοηδ. 

7. ΤΗε ΡυΓθΗ3δεΓ 3ηά ίΗε ΟοηίΓπείοΓ ννίΙΙ Ηεερ εοηίϊοΙεηί!3ΐ 3)1 ίηίοιτη3ίίοη 
λνΗείΗεε ίυπιίδΗεά ίο ίί ίη \νπίίη§ ρπον ίο ίΗε (]3ίε οί ίΠίδ ΟοηίΓ3εΐ ογ αίίεΓ αηοΙ ννΗίεΙι 
ίδ οΙεβΓίγ 3η4 εοηδρίευουδίγ Γη&ΓΗεά 35 εοηίι<3εηίί3ΐ ογ ρΓορπείατγ. δυεΗ ίηίοπηΒίίοη 
5 Ι 13 ΙΙ Βε υδεοί οηΐγ ίοΓ ρυφθ$εδ υικίει ίΗΐδ (3οηίΓ3εί. 
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8. ΑίΐβΓ ίΗε εοηιρίείίοη οί &ε ιτιοόεπιίζδΐϊοη, τερ&ΪΓ Εη<ί εοηεΐηιείΐοη οί ίΗε 
διιΗΓη 3 ηηε($), 35 ίΗε ε 35 ε Γη3γ 5ε, ίΗε ΡυΓοΗβδεΓ ϊε εηίϊίΐεά ίο άεηγ εηίπιηοε ίο ίΗε 
5υ5πΐ3πηε(8) Ιο 3 ηγ ρεΓ5θπ($) ηοί (ΠΓβείΙγ ίηνοίνεό ννιίΗ ΙΗε εχεευίϊοη οΓ ΐΗίδ 
Οοηίΐ'αεί. 

9. 1ί $ο άεειηεά ηεοεδ$3Γγ ίΗε ΡαΓίϊεδ δΙιαΙΙ α§τεε ο.η ίυιΐΗει· $εευπίγ πιεα$υΓε5. 

10. ΤΗε ΡυΓθ1ια$εΓ ννΐΐΐ 1<εερ οοηίϊίΐεηΐίαΐ αΐΐ ϊηΓοπηαίΐοη χνΗείΗει- ίυπιϊδΗεοί ίο ίί ΐη 
\νπίίπ£ 8γ ίΗε ΟοηίΓβείοΓ αη(Ι/οι- ίβε Μαίη δυΗοοηΗαοίοΓ ριϊοΓ ίο ύβε 83ίε οί ΙΗΪ5 
€θπίΓ 3 θί ογ αί(€Γ 3 π< 3 \νΗίοΗ Ϊ5 εΐ63Γΐγ αη(1 οοηερϊουοαδίγ ιη3Γΐίε(ί 35 οοηίϊάεηΙίΕΐ ογ 
ρΓορπεΟΓγ. διαοΗ ϊηίοητΐ3ίΐοη 5 Η 3 ΙΙ 8ε υκεό οηΐγ Γογ ρυψοδεδ αικίερ ίΗίδ ΟοηΐΓ3εΐ. 
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ΑΚΤΚΧΕ3Ϊ 

ΡΑΤΕΝΤ Κ.ΕΡΚΕ8ΕΝΤΑΤΙΟΝ - ΡΑΤΕΝΤ ΪΝΟΕΜΝΙΕΪΟΑΤΙΟΝ - ΕΙΟΕΝΟΕ 

1. Ιη ηοοοΓάαηοε ννίίΗ ΐί$ οοη(Γ3οίιΐ3ΐ βπ-θηβεηιεηίδ \νίί!ι ΐΗβ Μβίη δυΗεοηίταοίον, 
ΙΗε ΟοηίναείΟΓ δίβίεδ 3η<3 οοηίητηδ ίΠηί ίί ίδ εηίιίΐείΐ ίο νηαίοε υ$ε οί 311 ρβίεηίδ, ρβίεηί 
η^Ηίδ, οοργπβΐιίδ ογ (Γαο1ειτΐ3Γΐ<δ εοηηεοίεϋ \νίί!ι ίΙιε νηοΗεηιίδαίίοη 3ηοΙ οοηδίηιείίοη οί 
ίΗε δυΗηιανίηεδ. 

2. ΤΗε ΟοηίΓαοίον δΗηΙΙ ρΓοειίΓε ίΐιοί ίΗε Μαίη 8υΗεοηίΓ3οίθΓ 5Ηα11 Ηε νεδροηδίΗΙβ 
Γογ 3ηγ αηΗ 3ϋ εΐ3Ϊηΐ8 3§3ίηδί ίΗε ΡιίΓεΗαδεΓ ίοΓ ίηίπη§ενηεηΙ οί ίΗε Ραοΐο^ε Μβίεπαΐ 
ον ίΗε δυΗιηαπηεδ Γηο(ίεπιί5ε<1 αηοΐ εοηδίνυείεΠ Ηγ ίΗε ΟοηίναοΙοΓ ίη 3θθθΓίΐ3πεε ννίίΐι 
ίΐιε δρεοϊίιε3ίίοηδ, 4ν3\νίη£δ, ίΐοευηιεηΐδ 3ηνΙ 03ία εΙεΠνενειΙ Ηγ ιΗε Μ^ίη 
διώεοηϊπιοΙΟΓ, οί αηγ 0επτΐ3η ρ3ίεηί3, ρ3ίεηί ιί^Ηίδ, εοργιίβΗΐδ ογ ίναΓίεηιβΓΗδ ίη ίΗε 
ίίεδίβη, οοηδίΓυοίΐοπ, ίη ίΗε υ$ε οί ον ίη ίΗε δαίε ίο ίΗε Ρυιτίιαδεν οί ίΗε Ρ3θ1(3£ε 
Μαίενίηΐ, 3δ <3εδί£ηε<1 3ηί1 εοηδίΓυοίείΙ Ηγ ίΙιε Μαίη δϋΗοοηίναοίΟΓ, ον {Ηε διιΗιηβπηεδ 
3$ δϋ ηιο<1βπτίζ6(1 3ηνΙ οοηδίηιοΐείΐ Ηγ ίΗε Οοηίιαοίον, 3ηϋ ίΗε Μβίη 3υΗοοπίΓ3θΙον δΐΐδΐΐ 
(Ιείεηίΐ, 53νε αιχΐ ΗοΙοΙ Ηαιτη!εδ$ 3ΐιε1 ίιχίειηηίίγ ίΗε ΡυνεΙιοδεΓ α^αίηδί αΙΙ δυείι εΐαϊιηδ 
3ΐχ1 α£3ίηδί 311 οο$ΐδ, εχρεηδεδ, εΐιηι^εδ αη<1 Ηαηχι^εδ ννΐιίεΐι ίΗε ΡυνεΠαδεΓ ηιαγ Ηε 
οΗΠ^αΐεο! ίο ρβγ Ηγ τεαδοη ίΗενεοί, ίηείικϋιΐβ εχρεηδεδ οί 1ίΐί£3ίίοη, αικί ΓεαδοηαΗΙε 
ηίίονηεγ'δ ίεβδ, ίί 3ηγ. ΡυπΙιεηηοΓε ίΙιε ΟοπίΓοείον δΗαΙΙ ρνοευνε Ιΐΐ 3 ί ρνονίΠενί 3 ηγ 
οΐ3ίιη Ηείη§ ηΐ3(3ε 3§αίηδί 3ηγ ον 311 οί 33ί(ί ρανίίεδ, ΙΙιε Μοίη 3ιιΗεοηΐΓ3θΙθΓ βηΟ ίΗε 
Ρυνε1ν3δεν 3δ ίΗε εαδε ηιεγ Ηε, δ1ΐ3ΐ! ηοίίίγ εδείι οΙΗογ ρνοιτιρίΐγ οί δηοΐι εΐβίηι αηΗ 3 ΐδο 
οί 3ηγ δυίΐ ΗΓ 0 ΐι§Ηί ίη οοηηεοίϊοη ίΗεΓεινίίΗ 3η4 ίΙιε Μοίη 5ιιΗεοηΐΓ3οίον δίνεΐΐ Ηε ^ίνεη 
3η ορρονίυηίΐγ ίο άβίεηνί ίΙιε $3ηιε 3ί ί($ εχρεηδε; ηη<1 ρΓονί<1β<1 ίυΓίΗεν, Ιΐΐ 3 ί ηο 
ρβγηιεηί οη εεοοηηί οί 3ηγ δυοίι εΐδίιη δΐΐθΐΐ νηβίΐε Ηγ ίΙιε Ρυνε1ΐ3δει· υηίεδδ ννίίΗ ίΙιε 
εοηδβηί οί ί!ιε Μαίη δυΗοοηΠχείΟΓ ογ ρηνδυαπί ίο ΙΙιε Ηεενεε οί α εοηιρείεηί εοανί ον 
Ιπ5υη3ΐ. 

3. ΤΙιε ΟοηΐΓ3είον δΐιείΐ ρίοεαΓε Ιΐΐ3ί ίΙιε Μείη 3υΗοοηίΓ3οίοι- δΐιβϋ Ιιανε $ο1ε 
οοηίΓοΙ οί ίΗε (Ιείεηεε οί βηγ δΐιοΗ οΐπίτη, $υϊί ον ρΓοεεε4ίη§ ϊηοίικίίηβ 3ρρε3ΐ$ 3ηά οί 
εΐΐ ηε§οίϊα1ίοηδ ίοΓ, ίηε1υάίη§ ίΗε ηκΗί ίο είίεοί, ίΗε δείίΐεπιεηί ογ εοτηρΓΟΓηίδε οί ίΗε 
εΐείιτι. Ιη ίΗίδ τεδρεεί ίΗε ΡυΓθΗ386Γ δΐιβίΐ ρπονκίε ίΗε Μβίη 8υΗεοηίΓ3εΙθΓ, \νίίΗ 311 
ΓεΗδοηηΗΙγ 3ν3Ϊΐ3Η1ε ίηίοπη3ίίοη 3ηά 3υίΗοηζ3ίίοη ίο εηβΗΙε ίΗε Μβίη δυΗεοηίνβείον 
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ΐη οο-ορ6Γ3ίϊοη ννΐίΐι Αε ΡυΓεΙιαδετ ίο ίαΐίε αΐΐ ιηεαδυτεδ Αε Μαίη δυΟεοηΐταοΐοΓ Οεεηΐδ 
αρρΓορηαίε 3 ηά υ$εΑ 1 ίο Αί$ εΓΓεεί. 

4. ΤΟε ΟοηΐΓβείΟΓ 5^3.11 ρΓοευτε Ααί ίη οα$ε αηγ ίίεητ άεϋνεΓεά Ιογ Λε Μαίη 
δυΟεοπίταείοτ \νίΑ Γεδρεεί ίο Λίδ ΟοηίΓαοΙ ίδ ίη 3ηγ δυεΟ $υίί 1ιε!(1 ίο εοη$ίίΙυίε βη 
ίηΓπηβεητεηί 35 δρεείίϊεΟ ίη Αίδ Αιΐίοίε, αη<1 ίίδ υ$ε ίδ εη]οίηε4, Αε Μαίη 
δυΟοοηίιαείΟΓ 5ΐΐ3ΐ1 αί ίίδορίίοη 3ηεΙ εχρεηβε: 

(α) ριοοηΓε Γογ Αε ΡυτοΟαδεΓ Αε πι>Ηΐ (ο αοεορί, ροδδεδδίηβ, ο\νηίη§ αη<3 
εοηίίηυε υδΐη§ Αε ίίειτι οοηεεηιεεί, ογ 

(0) τερίαεε ογ Γηοείΐίγ Αε ίίειτι $ο Ιΐταί ίί Οεεοιηεδ ηοη-ίηίπη§ίηβ γεί 
ιειηαίηδ Γυηείίοηαΐΐγ 3ΐκ1 δυΟδίαηίίαΙΙγ εςυίναΐεηί. 

5. ΤΟε Οοηίΐ'εείοΓ δΟαΙΙ ρτοευΓε Ααί Αε Μαίη διιΟεοπίΓαείοΓ δΟαΙΙ, ΟοννενεΓ, ηοί 
Οανε εηγ Ιίβίοϊΐίίγ ννΟαίδοενεΓ (αητί $1ιαϋ Οε εηίίίΐεϋ ίο α τεΓυηϋ οΓ 3ηγ εχρεηδεδ ίη 
οοηηεοίίοη \νίΑ ΟεΓεηΑη^ εηγ εΐαίιπ ίη βεοοπίδηεε ννϊίίι Αε Γοιε^οίη^ ριονίδίοηδ) ίΓ 
αηγ ίηΓΐ'ίη§ειηεηΐ ογ οΐαίιη Αειεοη ίδ Ιοϋδεεί υροη ογ απ$εδ ουί οί: 

( 3 ) ίΙιε υδε οΓιτιαίειίαΐ, ιηαοΟίηεΓγ, εςυίρηιεηί, 03ία αικί/οΐ" δοΑναιε (ΙεΙίνειεΟ Ογ Αε 
Μαίη δυΟοοηίΓαείΟΓ \νίΑ Γεδρεεί ίο Αίδ ΟοηΙταεί ίη εοιηΟίηαίίοη ννίΑ ηταίεπαΐδ, 
ηταείτίπετγ, εςυίρηιεηί, ίηίοηηαίίοη αηεΙ/οΐ' δοίΐνναιε ηοί δυρρίίεεί Ογ Αε Μαίη 
δυ0εοηίΓ3θίθΓ, \ν0εΓε αυεΟ ίηΓπηβειτιεηΙ ννουΐϋ ηοί Οανε οεουιτεΟ ννίίΐιουί δυεΟ 
οοπΑίπαΙίοη αη4 ρτονί<3ε4 Ιΐΐ3ί Αε ίηίπη§εΓηεηί νναδ ηοί εαυδειΐ Ογ Αε Μαίη 
δυΟεοηίΓβείΟΓ’δ ιτΐ3ίεπ3ΐ, ιηαοΟίηεΓγ είε., 3Π(1 /ογ 

(0) Αε υ$ε οΓ ηιαΙειΆΙ, ηΊβεΟίηετγ, εςυίρηιεηί, ϋαί3 3 π4/ογ δοΓί\ν3Γε (Ιεΐίνετεό Ογ Αε 
Μαίη δυΟοοηίταείοΓ υηΟεί' Αίδ ΟοηΐΓβοί ίη α ιηαηηετ Γογ ννΐιίεΐι δυεΟ ιηαίεπβίδ, 
ΓηαοΟίηοΓγ, εςυίρηιεηί, ϋ3ί3 αηά/οΓ δοΓΟναιε νναδ ηοί 0ε$ί^ηε(1 ογ ηοί 
εοηίεητρίαίεε! ρυΓδυβηί ίο Αίδ ΟοηίΓαεί Γογ \ν0ίε1ι ίΙιε Μαίη δυ0εοηΐΓ3θίθΓ ίδ ηοί 
τεδροηδίΟΙε, αη<1/θΓ 

(ο) αηγ ίίεητ αηά/οΓ δθίί\ν3Γε δυρρίίειΐ ογ <1ε$ί^ηο(} Ογ ίΗε ΡυτεΟαδεΓ ογ 3ηγ Λιτά ρατίγ 
οη Οεθ3ΐΓ οΓ ίΗε ΡυΓεΟαδεΓ, βηά/οτ 


(ά) Αε ιι$ε οΓ Αε Κ,εραΪΓ δρεείίϊεαίίοη. 
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6. ΝοΑϊη§ οοηίδϊηαΐ ϊη Ιΐιΐ5 ΟοηίΓΕεί ϊδ ίηΙεη<1ε<1 ογ δΗαΙΙ δε οοη5ίηΐ6<3 35 
ίΓδηδίειτΐη® αηγ ηαιηε ογ ρ3ίεηί ογ ίΓ3<1επΐ3Γΐί π§Κί5 ογ ΐΓ3άε η3πιε ογ εοργη§Ηί ϊη Λε 
3υΙ)Γη3ηηε, ΓηβεΙιϊηεΓγ, εςυίρτηεηί ογ 3ηγ ρ3ΐ1 ίΗεΓβοΓ ογ ϊη (Ηε <1ε5Ϊ§η, ίΗε 
5ρεαΓιε3ΐϊοη5 3π4/ογ αηγ οίΗεΓ (Ιοευτηεηί, δρεεΐίϊεβίίοη, ρΐαη, (ΐΓ3\νίη£, 1Ϊ5ΐ, (Μα είο. 
ϊη εοηηεείίοη ννίίΐι ίΐιϊδ ΟοηίΓβοί 3π<1/ογ ίί5 εχεευίϊοη, αηίΐ 311 δυείι η^Γιίδ 3Γε ΗεΓεβγ 
εχρΓε$5ΐγ τεδεΓνεί! ίο ίΙιε ίηιε απίί ΜνΓιιΙ ο\νηεΓ5 (ΗεΓεοί. 

7. Ιη αοεοπΜιοβ ννΐίΐι ίΠείτ εοιιίΓαείυα] 3παη^επιεηί2 ίΙιε Μαΐη $υβοοηίΓ3είοΓ 
ί£Γ3ηΐ$ ίο ίΙιε ΟοηίΓ3θίθΓ 3 ηοη-εχοΐιΐδίνε αικ] ηοη-ίΓαηκί'εΐΉόΙε Ιΐεεηδε ίο ιίδε (Ηε Οαί3 
35 <ϋ$ε1ο$ε<1 ννίίΐι τεδρεεί ίο ίΐιϊδ ΟοηίΓαεί υροη ίΓιε ίεπτι$ αικί οοηίΐϊίίοηδ 5εί ίοιίΐι 
βείονν. 

8. ΤΤιε Ιίεβηδε ϊδ Ηιηϊίείΐ ίο ίΙιε υ5ε ίη ιηοίΐεΐ'ηίζαίίοη (ϊηεΐυίίίη^ 311 Γε)3ίϊη§ 
35ρεοί5 35 \νε!1 33 ίΙιε τεραίΓ) οΓ δυΙίΓηαπηβ I αικ! ίΗε αεε Γογ οοηκίηιοίίοη οί 
3υ5ιτΐ3πηε8 2 3ηά 3, 4ε$ϊ§η3ί6(ί Γογ ίΙιε ΗεΙΙεηίο Νανγ. Ιη ηο εαεε $Μ11 ίΙιε ΟοηίΓ3θίθΓ 
ηιοείειτιίζο 3 γκ1/ογ εοπδίΓυοί 5υβιηαπηε$ ογ ραιΐδ ογ υηΐίδ ίΗβΓεοί (ΙίΓεείΙγ ογ πκϋΓεοίΙγ 
ουί$ίάε ίΙιε ρυφοκεε 35 $εί ουί αΒονε. ιηαΚίηί* υκε οΓίΙιε ϋαί3 αικί /ογ αηγ ριορπείαΓν 
ϊηΓοπηαίϊοη εοηίαίηείΐ ίΙιεΓβίη, υη!εκ$ 50 5ρεοϊί"ιεα11γ 3ΐιίΗοπζε<.1 βγ ίΙιε Μαΐη 
5υβεοηίΐ'3θίθΓ. 
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ΑΚΤΚΧΕ 32 

ΟΟΜΙΝΟΙΝΤΟ ΡΟΚΟΕ 

1. ΤΗί$ ΟοηίΓ&οΐ Ηα<3 Βεεοηιε οηβίηβΗγ είϊεείϊνο οη 31.5.2002 ν/Ηεη ά\\ οί Οιε 
ίοϋοννίηβ οοικϋϋοηε \ιζά Βεεη ίοΐίιΐΐεά (δυείι ά3ίε ΙιεΓείη επίΐείΐ Ιΐιβ "Είίεείϊνε ϋδΐε οί 
ίΒε ΟοηίΓαεί' ογ "ΕΟΟ"): 

1.1 ΑρρίΌναΙ Βγ ίΒε ΡιιιχΙιηδει- οί ΙΒε ίεΗδίΒίϋΐγ 5(υ4γ ίοπ Ιΐιϊδ ΟοηΐΓ3θί. 

1.2 ΤΒίδ ΟοηΐΓ3θί 1ΐ3(3 Βεεη δϊβηείΐ Βγ (Ιιε ΡϋΐχΒβδει- 3ηϋ Ιΐτε ΟοπΙγβοΙογ. 

1.3 ΤΗε τείβίεό εοηίΓβεί ΒεΙ\νεεη ίΒε ΟοπΙγβοΙογ βηϋ (Ηε Μαίη 
5ϋΒοοη(Γ3θίθΓ 1ΐ34 Βεεη δί§ηε<1 

1.4 ΤΒε Οίίδεί ΟοηίΓαεΙ 1ΐ3(1 Βεεη δϊ§ηε<ί Βγ ΙΒε Ρϋΐχ1ΐ350Γ 3η<1 ίΒε Μ3ΐη 
8 υΒεοη(Γ 30 ΐοΐ'. 

1.5 Κεοείρΐ Βγ ΙΒε ΡυιχΒαδεί' οί ΙΒε Οοοοί Εχεευίϊοη από Ρειίοιτηαηεε 
^υαιαηίεε ϊη 3<χοιχΐ3ηεε ννίίΒ Αηΐείε 7 Βειεοί 35 ηρρΙϊεαΒΙε 3ί ΕΟΟ. 

2. Ρογ ίΒε ΕϋΟΑ δΒαΙΙ αρρίγ Ιΐιε οΙαυδε 7 οί δεείίοη Ρ οί ίΒε ΙιηρΙειηεηΙαΙϊοη 
Α^νεειπεπί, ίηίε^ιαΐ ραιΐ οί ννΒϊεΗ εοηδίΐίυΐεδ ΙΒε ρΓΟδεηΙ ΟοοίιαοΙ. 
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ΑΚΤΙΟΕΕ 33 
(ΝΟΤ υδΕϋ) 
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ΑΚΤΚΧΕ 34 

Ρ&ΟΟΚΑΜ ΜΑΝΑΟΕΜΕΝΤ 

1 ΤΗε ΡυΓθΗβ$εΓ 5 ΗβΙ 1 αρροίηί 3 4ιι1γ 3ΐιί5οηζε5 ρ3Γίγ \νϊΐ!ιίη Ηίδ θΓ£3ηΪ83ΐίοη 

Γογ ίΗε ιηοηΐΙοπη§ οΓΙΐιε ΟοηίΓ3εΙ, οη Ιιίδ 5εΙΐ3ΐί. 

2. ϋυπηϋ ίΙιε εχεευίϊοη οΓ ί!ιε ΟοηΙίαεί ίΙιε ΓερρεδεηΙαίίνεδ οί ίΗε ΡιίΓοΙιηδει- 
ϋοδεπίιεϋ ΐη ραια^πιρίι 1 αίχινε ννϊϋ 5ε ρΓεδεηί ϊη Ιΐιβ ΟοηίΓαείοΓδ ρΓειτήδε» 3ΐι4 \νίΙΙ 
5ε ραιΐ οΓ 3 Ναναΐ Ο0ί3θ5ιηεηί, ν/ΗίεΙι \νί11 5ε ηαιηεύ Ηεΐΐεηϊε Ν3Υ31 Οεΐ3θ1ιηιεη( 
δΚαι·3πιαη£3 (ΗΝ08). 

3. ΤΙιε Ηεα5 ΗΝΟδ, ογ Ιιίδ 3ΐι(5οπζεά <3ερυίγ, $5311 5ε αρροίηίερ], ϊη ν/π1ϊη§, 5γ 
15ε Ριιιε!ΐ 336 Γ αη4 ΐΗείρ Γ05ροη5Ϊ5ί1ίίίε5 3ΐ-ε άεΓιηοίΙ 35 Γο11ο\ν5: 

α) Τ5ε δυρεη/ίδίοη αηϋ εχεευίϊοη οί 3ηγ αείίοπδ Ιο εηδυΐ'ε ί5ε οοπ'εοί 
ρεΓίοητηαηοε οί ί5ίδ ΟοηίΓβεί ρερΓοπτιοά 5γ ΗΝϋδ. 

5) ΤΙιε ριονίδϊοιι οΓ ΐηΓοππ3ίίοη ίο ίΙιε (ΤοηίΓηείΟΓ 35 ννεΠ 38 ίΐιε ιεεεϊρί οί 
ίεεΙιηίείΐΙ 3ΐκΙ οίΙιεΓ ϊηΓοπηαΐϊοπ. οη Ηϊδ ιεςιιεδί, Γε£3π1ϊπ& ίΐιίδ ΟοηίΓαοί. 

ο) Τ5ε αρρΓθ\' 3 ΐ οΓ οΚαη^εδ 3Π(ί ΐΏθ<ϋίϊθ3ΐϊοη8 ίο ί5ε ΤεοΗηίεβΙ 
δρεείίίεαίΐοη 35 ρει - Αρρεηϋίεεδ I 3ΐκ1 3 οί Αηηεχ Α οΓ ΐΗϊδ €οηΐΓ3θί 3ΐκ3 ίο 
ί5ε ΚεραΪΓ $ρεεΐίΐθ 3 ίΐοη οΓ ίΐιίδ ΟοηίΓβεί (35 ρεΓ Αρρεικίΐχ 2 ϊη Αηηεχ Α 
ΙιεΓείο) ννΙιίεΙι άο ηοί αίΐεοί ίΗε 5υ5ηΐ3πη€5 : ΗοΙϊνεΓγ Ηπιε, οοηΐΓ3ε(υ3ΐ ρπεεδ 
35 ρεΓ ΑΛίεΙε 5 οίί5ίδ (ΤοηίΓ3εί 3η<1 ίΙιε ο5)εεί οί ίΗε ΟοηίΓβεί 35 ρεΓ Αρίίείε 2 
οί ίΐιϊδ ΟοηίΓ3θί. 

<3) Τ5ε ρΓονίδίοη οΓ 3ρρΐΌναΐ3 3ΐι<3 ίΙιε 5ί§η3ίιΐΓε οί εεΓίίίϊεβίεδ, Γοροιίδ 3ηΗ 
οίΙιεΓ (ίοουιηεηΟίίοη 35 δρεείΓιεί! ίη ίΐιϊδ ΟοηίΓβεί. 

ε) Τ5ε εοοΓοΙιηαίίοη οΓίΙιε ίΓ3ίηιιΐβ οί ί5ε Ριιγο5380γ 5 ρεΓδΟηηεΙ. 

4. ΗΝϋδ βΗβΠ υίϊΐϊδε ίΙιε δεηήεοδ ρωνί<1οό 35 5ρεείίίε<1 ίη ΑΛίεΙε 13, ρ3Γ3£Γ3ρΗ 


18 οΓΐ5ίδ ΟοηίΓβεί. 
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5. Τΐιβ Οοηίταοίοτ δΗαίΙ αρροίηί 3 Ρτο]εοί Μαηαβετ \νΗο δΗβΠ 5ε ίοπηβΐΐγ 
αηηουηοεά Ιο ίΗε ΡυτοΗαδετ αη<1 δΗαϋ 5ε ίΗε Οοηίταοίοτ'δ τερτε8εηί3ίίνε αηά δίη§1ε 
ροιηί οί οοηί 3 θί οοηοετηίηβ 311 τεΙεναηί αδρεοίδ οίίΗε Οοηίταοί. 

6. Ρογ (Ηε ρυτροδε οί ρτορετ 3η(1 δαίίδίαοίοτγ ρ6Γίοιτη3ηοε οί ίΗίδ Οοηίταοί, ίΗε 
ΡυτοΗαδοί αηά ίΗο Οοηΐταοίοτ δΗαΙΙ Ηοΐϋ 3 δεπεδ οί Ργο βίαιη Μαηαβοιηεηί Κενιεννδ 
(Ηετεϊηαίίετ τείεπείΐ ίο 38 ίΐιε "ΡΜΚ") αί δίχ (6) ηιοηίΗδ ίηίετναΐδ ον δΐιοΗ δΐιοτίοτ 
ίηίετναΐδ 38 ιηυίυαίΐγ αβτεετί, ίο τονίενν ίΗο ρετίοηηαηοε αητί ρτοβτεδδ οί ίΗε αοίίνίΐίεδ 
υικίεΓ (Ηϊδ Οοηίταοί. ΤΗε ΡΜΚ δΗαΙΙ 5ε ΗεΜ, 3ί (Ιιε Οοηίταοίοτ'δ ίΗοίίίίίεδ, ον 38 
οίΗετννίδε αβτεεεί. 

ΓΠο ΡΜΚ δΗαΙΙ οονετ ίΗο ίοΙΙοννίηβ $υ5]εοίδ: 

α) ρΐ'ΟβΓΟδδ τενιε\ν 

5) εηβΐηεεππβ (Ιεδίβη τενίενν. 

ο) ρπχΐυοίίοη τενίε\ν. 

ιΐ) ςιιαίίίγ αδδΐιταηοε τονίενν. 

ο) ρτοβΐ '088 αηιΙ αηγ τειηαιΗδ οη Ιταίηίηβ. 

ί) οίΗετ ίδδιιεδ Ιο 5ε ηηιίυαίΐγ 3§τεεά ιιροη. 

ΤΙιε οΐείαΐΐδ 85311 5ε 3βτεε5 5γ ΐΗβ Ραιΐίεδ ϊη (Ιυε ίίιηε. 

Τ5ε Οοηίταοίοτ $5311 ρτεδεηί τεροτίδ ίοτ εαο5 ΡΜΚ. αηά δ5α11 δυΗτηίί οηε (1) 
οοργ οί δυο5 ΡΜΚ ίο ΙΗε Ρυτο53δετ \νϊΐ5ίη οηε (1) τηοηίΚ οί ί5ε οοτηρίείίοη οί 
ί5ε τεδρεοίίνε ΡΜΚ. Πιε ΡΜΚδ δ5α!Ι 5ε δϊβηείΐ 5γ ί5ε Ραιΐίεδ. 

7. Τ5ε ρετδοηηεΐ 4ε1εβ3ΐο4 5γ ί5ε ΡυτοΗαδετ 35 ρετ ραταβταρΗ 1 35ονε ι$ ο51ί§ε<4 
ίο ο5εγ ίο αΐΐ δεευπίγ αη<1 δαίείγ τεβυΐαίίοηδ ννΐιίΐε 3ί ί5ε τεδρεοίίνε ρτεπηδεδ οί ί5ε 
ΟοηίΓαοί ογ αη(3 ί5ε Μαιη δυΗοοηίταοίοτ 35 ν/εΐΐ 35 ίο οίΗετ 3ρρϋοα51ε τεβυΐ3ίϊοηδ αηά 
Ιεβϊδίαίϊοη. 

8. ΒοίΗ Ρατίίεδ δΗαΙΙ εδρεοϊαΐΐγ εηδίιτε ΐΗαί ίΗείτ ρετδοηηεΐ 3τε Ηουηά ίο ίΗε 
δίποίεδΐ δεοτοογ ϊη αΐΐ ιηαίίοτδ αίίεοΐίηβ αηγ ίηίετεδί οί ίΗε τεδρεοίίνε οίΗετ Ρατίγ αηά 
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ϊίδ 3 ΐώοοηίΓ 2 θ£θΓ 5 , ίίικί ί1ΐ3ί ίΗεγ οΙΐδβΓνε 3η<1 οοιηρΙγ ννιίΗ ίΐιε ΙαινΜ εικ! τεβδοπΗ^Ιε 
ϊηδίΓυοίΐοηδ 3Π(1 Γ68(πείίοη$ δρεειΓιεά 3η<1 ίιηρο5β(1 οη ίΐιεπι 6γ £Ηε Γεδρεείϊνε οίΗεΓ 
Ρ3Γίγ ογ 3 5υ6εοηΐΓαοίθΓ \νΗίΐ5( \νίΐΗίη ΐΗε ρΓβιηΪ3β3 οΡ £ΐιε οίΗβΓ Ρβιΐγ ογ ίΗε τεδρεείίνε 
3υ6οοηίΓ3ο1;οΓ. 
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ΑΚΤΚΧΕ 35 

ΡΙΝΑΕ ΡΚΟνίδΙΟΝδ 

1 ΧΗε Γείηίΐοηδ ΗεΚνεεη ίΗε ΡατεΗβδεΓ αη<1 ίΗε ΟοηίΓ&είοΓ 3ηά ΐΗεΐί &είΐοη5 

άιιήη^ ίΗε εηίηε εχεουίϊοη οί ίΗϊδ ΟοηΗηοί δΗηΙΙ Ηε §ονεπιεά Ηγ & 5ρϊπί οί §οο<1 ίηΐίΗ 
3η(1 Η&ττηοηίο εο-ορεΓ3ίΐοη. 

2. ΤΗε ίεπηδ 3Π(1 εοηΤΐίΐοηδ οί ίΗϊδ ΟοπίΓαεί Ιηοίικίίη^ ίΗε Αηηεχεδ εοηδίΐΐυίε ίΗε 
εηΙΪΓε 3 §τεειηεηΙ Βείννεεη ίΗε ΡαΓοΙιαδεΓ «αά ίΗε ΟοηΐΓηείοΓ ννΐίΗ τεδρεεί ίο ίΗε 
χηοΗεπιΐζηίΐοη, ΓερηΪΓ 3τκ1 εοηδίηιείΐοη (&δ ίΗε 035ε πιηγ Ηε) οί ίΗε 8ιιΒΓη3πηεδ. ΤΗεγ 
5αρεΓ56(1ε 3ηγ 3η<1 &11 ρΓενΐοιίδ εοπιχηυηϊε&ίίοη8 ογ εοηιπιΐΐχηοηΐδ, \νΗείΗεΓ ογεΙ ογ 
ν/τΐίίεη, ΒεΠνεεη Λε ΡυΓεΗηδβΓ &η<1 ίΗε ΟοηίΓηείοΓ. 

3. ΤΗε ΟοηίΓΕοίΟΓ’δ 3§§Γε§3ίε Ιΐ&ΒϊΗίγ υη<ΐ6Γ, 3τί$ϊη§ ίτοιη αη(1 ίη εοηηεοίΐοη 
ννΐίΚ ίΗϊδ Οοηίηιεί δΚ&ΙΙ Ηε 1ϊιηϊίε(1 ίο ηη ηχηοιιηί ε^υηΐ ίο εΐενεη ρεΓ οεηΐ (11%) οί ίΗε 
3 £§Γ 6 § 3 ίε οί ΙΗε ρπεεδ ίοΓ ίΗε 8ιιΒηΐ3Γίηο5 ϊη ηεεοπΕιηεε \νΐίΗ Αιΐϊοίε 5, ρ3Τ3£Γ3ρΗδ 
3.1, 3.2 3η(1 3.3. Ιη ηο εηδβ βΙχ&ΙΙ ίΗε ΟοηίΓηείοΓ Ηε ΙΐηΗΙε ίοΓ ηηγ εοηδεςαεηίϊηΐ, άΪΓεεί 

ογ ϊηάΐΓοοί <ΐ3πΐ3§ε$. 

4. ΤΗε ννηιτηηίΐεδ, οΗ1ί§3ΐϊοη$ αικί ΙΐηΒΐΗΐΐεδ εχρτεδδΐγ ιηεηίΐοηείΐ αηάεΓ ίΗϊδ 
Οοηίτηεί &τε εχείιΐδΐνε ηηά δΗαΙΙ εοηδίΐίηίε ίΗε δοΐε 1Ϊ3Ηϊ1ϊίγ οί ίΗε ΟοηίιηοΐοΓ 3ΐκ1 ίΗε 
ΡιιγοΗ 356 γ ιιη(ΐ8Γ ίΗϊδ αοηΐτηεί 3ηά ΐη ηο εβδε δΗηΙΙ ίΗε ΟοηίΓαείΟΓ &η(1 ίΗε ΡιηχΗηδεΓ 
Ηηνε 3 ηγ οΒΠ§αίίοη ογ Ηε ΙΐαΗΙε ίοΓ εοηδεςηεηίΐηΐ, (Ηχεοί ογ ίηάΗεεί (Πηηαξβδ, εχεερί 
35 δρεεϊίιοηΐΐγ ρΓονίάεά ίοΓ ΐη ίΗϊδ ϋοηίταοί. 

5. ΤΗε ΡυπΑβδεΓ απΗ ίΗε ΟοηίπιοίοΓ ΗιτίΗεΓ 3§τεε ίΗηί ίΗε ίεπηδ οί ίΗε ρΓε$εηΐ 
Οοηίχηεί ιηηγ Ηε αΙίεΓεά οηΐγ Ηγ νΪΓίυε οί & πιαίιιηΐ 3§τεεπιεηΙ οί ίΗε Ρβτίίεδ, νχτϊΐίεη 
3ΐκ1 (Ιιιΐγ δί§ηε(1 Ηγ ίΗεη 3ΐιίΗοπ5θ<1 ΓερΓεδεηίηίΐνεδ. 

6. ϋεΐείΐοηδ, ιηοιϋίιεηίίοηδ ογ εΗηη^εδ ΐη ίΗε ρΓεβεηί Οοπίτηοί δΗηΙΙ Ηε χηαόε ΐη 
ίΗε ίοπη οί χντΐίίεη (Ιοειιιηεηί, εχρίΐεΐίΐγ εηΐΐεά &η “ΑΜΕΝΟΜΕΝΤ, (Ιηίεά. ηηά 
8Ϊ§ηε(1 Ηγ ΗοίΗ ΡηΛΐεδ. ΕαεΗ οί δηεΗ “ΑΜΕΝΟΜΕΝΤδ” δΗηΙΙ Ηε ηυιηΗεΓείΙ 
οοηδβειιίΐνεΐγ Ηε§ΐηηΐη§ \νΐίΗ ηηιηΗεΓ 1(οηε). 
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7 Ιί ίΗεΓβ ΐδ αηγ οοηίΐίοί ογ ΐηοοηδϊδίεηεγ βεί\νεεη (Ηε ΑΛΐοΙεδ οί ίΗϊδ ΟοηίΓαοί, 

Ιΐιε Αηηεχεδ 3η<3 ίΗε $ρεοϊίιθ 3 ίϊοηδ αηίΐ / ογ ίΗε 8Γ3\νϊη§3 3ηά οΛεΓ ΙεοΚηίεβΙ 
(Ιοοιπηεηίδ, ίΐιεη ίΗε οτά&τ οί ρΓεοεοΙεηοε ννΗίοΗ 5Η&11 βονεπη ίΐιε Γ8$ο1υίίοη οί 3ηγ 
εοηίΐΐοί ογ ίηοοηδίδίεηογ ίδ: 

ΓιτδΙ, ΑτΐϊοΙεδ οί ίΐιϊδ ΟοηίΓαοί 

δεοοιχΐ, Ιΐιε Αηηεχ Α 

Ιΐιίι οί, ίΐιε οΙΙχγ Αηηεχεδ 

ίοιίΓίΐΊ, ίΐιε δρεοιίϊοαίίοηδ 

ΓιίίΗ, ίΐιε <ΐΓ3\νίη£5 

5Ϊχί1ι, 311 ίΙιε οΐΙιεΓ ίεοΐιηίοαΐ άοουιηεηίδ, 

ννίΐΗ ίΙιε υικΙεΓδίΒίχΙίηβ ί1ΐ3ί Ιΐιε ιηοιε 5ρεοί3ΐ ογ όεΐαϋεοί ριονίδΐοηδ βη<1 ηιίεβ δΐιαίΐ 
δυρ6Γ$0(1ε Ιΐιε βεηειαΙ (Ιεδοπρίΐοηδ οονεπηβ (Ιιε δ3πιε ίοριοδ. 

8. ΤΙιε ρΐ'6$βη( (Γοηίιχοί οοηιρπδεδ (1 ίο ιη3ΐη Ρο8γ, οοηδϊδίϊηβ οί 35 Αιΐϊοΐεδ, αη8 
ΙΙιε ίοΙΙον/ίηβ Αηηεχεδ, ννΙιϊοΗ, (ΙυΙγ ίηίίίαΐΐείΐ βγ Ιΐιε Ραιΐίεδ Ηειείο αιχΐ ηίίαοΐιείΐ ίο ίΐιε 
ιηαίη βοοίγ, οοηδίίΐυίε αη ϊηίββταί 3π0 ίηδβρβηώΐε ίεχί: 

Αηηεχ Α Αρρεηώχ 1: Τεοΐιηΐεβΐ δρεοίίΐοβίΐοη ίοΓ Μο8ειτηζ3ΐϊοη οί 
δυ8ιτΐ3πιΐ6 1 

Αρρεηάίχ 2: Κερ 3 ΐΓ δρεοΐίιο3ΐίοη οί διώΐΏ3πηε 1 

Αρρεικϋχ 3: ΟοηδΙπιοΐίοη δρεοίίίο3ίϊοη οί 3ιΛπΐ3πηεδ 2 Άπά 
3 


Αηηεχ Β ΡεΓίοπτιβηοβ 03ί3 οί $ιώηΐ3ΐϊηε 1 
Αηηεχ Β1 Ρεί'ίοπτ^ηοε ϋ3ί3 οί διΛηηβπηεδ 2 & 3 

Αηηεχ Ο ΟονεπίΓηοηί ΡυΓηίδΚεά ΕςαϊρΓηεηί 3ηά Ιηίοπτΐ3ΐίοη ίοΓ 
δυί)ΠΓ3πηε 1 




ΦΕΚ 171 

Αηηεχ 01 

Αηηεχ ϋ 
Αηηεχ Ε 
Αηηεχ Ρ 
Αηηεχ 0 
Αηηεχ Η 
Αηηεχ I 
Αηηεχ 1 
Αηηεχ Κ 
Αηηεχ Ε 
Αηηεχ Μ 
Αηηεχ Ν 
Αηηεχ Ο 
Αηηεχ Ρ 
Αηηεχ Ρ1 
Αηηεχ Κ 
Αηηεχ ρ 
Αηηεχ δ 
Αηηεχ Τ 
Αηηεχ υ 
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Οονβιηίηεηί ΡυππδΗεά Εςιπρίτιεηί 3η<1 Ιηίοπη3ίϊοη Γογ 
διιΕιηαπηεδ 2 3ΐκΙ 3 

\νοτίεΐηβ Ργο§γ€ 58 ΜΠεδίοηεδ 

Εχοεδδ ΜβϋεπαΙδ 

Είδί οΓΟοφοιαίε Ουηιηηίεεδ ίο Ρε ιείιιηιείΐ ηηά ίηναΙϊί1αίε4 
Ροπή οΓΟειΙϊΓιεαΙε οίΤΓ3ηδίει· οΓ Ριορειίγ 
Νοί ΕΙδεΟ 

δρεεηηβη Οοο<1 Ρειίοηηαηοε Ου3Γ3ηίεε 
Νοί ΕΙδεά 
Νοί Ε)δ6(1 
Νοί Ε!δε4 

δεουπίγ ΟΙαδδϊίΊεαίϊοη 

δρεείιηεη οί ΡΐΌίοοοΙ οί Οεϋνειγ 3η<ί Αιχερίαηεε 
ν/3π-3ηίγ ΡΐΌοε<1αΓε 
Νοί ΕΙδεά 

Εδ ΟεϋνενΕΕΙεδ Γογ δυΕιηαπηεδ 2 3ΐκ! 3 
Νοί Ε)δε<3 
Νοί Είδε3 
Νοί υδε4 

Α<1άίίϊοη3ΐ Κ.ερ3ΪΓ ν/οΛδ οί δυβιηβπηε 1 

Εΐςυϊ(ΐ3ίε(1 03πΐ3§εδ Εογ δεηδΟΓ ΑοαΐΓ3ογ οί δηΕπΐ3πηε 1 
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Αηηβχ ϋΐ ίϊςιιϊ(ΐ3ίε(ί ϋ2ΐη3£ε$ Γογ δεηκοΓ ΑεοιίΓΗεγ οί διιβΐϊΐ3πηβ3 2 3ηά 

3 

Αηηεχ V Νοί ϋδεά 

Αηηεχ X Νοί υ5ε(1 

Αηηβχ \ν Νοί Ιί5ε<3 

9. Αηγ ρΓονΐδίοη ΙιεΓεοί ί1ΐ3ί ίδ ίουη<3 υηΐηννίυΐ ογ υηεηίοΓοεββΙε, δΐιαίΐ βε 
ϊηείίεοίΐνβ \νίίΙιουί αίϊεείϊηβ 3ηγ οίΐιεί' ριονίδϊοη οί ίίιΐδ ΟοηΐΓβεί. (η δυεΗ 035β ίΐιβ 
ΡαιΤΐεδ $1ΐ3ΐ1 ηαεεί \νϊΐΗουί (ΙεΙβγ ίο εοηδπΐί εαείι οίΐιει- αηιί ίτγ ίο ίΐηθ 3ΐι βρρΓορηαίε 
τειτιεΟγ ίο ίΐιε δίίηΗίίοη 8ΐκ3 τεπείι αβΓεειτιεπί ΙΙιβΓβοη α$ δοοη α$ ροδδϊόΐε, ννΙιϊεΗ δίιαίΐ 
αδ εΐοδβΐγ 35 ροδδίβίε Γβίΐεεί ίΐιβ ίηίεηί οί ίΐιε οπ^ίηβ) ριονίδίοη. 

10. ΤΙιε ίο11ο\νίη£ ριονίδΐοηδ οί ίΐιϊχ Οοηίΐ'αεί δΐιαίΐ δυπ/ϊνε ί!ιε Ιβπτηηαίίοη, ίοι* 
\ν1ΐ3ίενει· τεβδοη, ογ ίΐιε οοπιρίείίοη οί Ιΐιΐδ Ο’οηίιβοί: ΑιΊίοΙβδ 17 (ν/αιταηΐγ), 19 
ρ3Γ3§Γ3ρ1ι 9 (ίδ), 22 (Μο4ίίϊε3(ίοη3), 28 (ΑιβϊΙ|·3ΐϊοη), 30 (δεουπίγ 3ΐΐί) δεοΓεεγ) 3η<3 
31 (Ραίεηίδ). 

11. ΤΙιε Αηηεχβδ. 35 Πδίείΐ Ιιερείη απεΙ Γοπηΐηί; αη ϊιιίείηαΐ ραιΐ οίίΐιίδ ΟοηίΓαοΙ ακε 
3£Γεε<1 υροη αηά ΐηΐΙΪ3Πε<1 βγ ίΐιε Ραιΐίεδ ΙιβΓβίο ίη Ιΐιε Οιεε1< ογ ίη ίΐιε Εη^ϋδΙι 
Ι3η§υ3§ε υη<3βΓ ίΗε $3ΐηε 0ΪΓ0υιτΐ3ί3ηεε5. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


4041 


8ΕΟΊΊΟΝ Ο 
(ϋΟΝΤΚΑΟΤ 021Β/02 


Αηηεχ Β1 


Αρρβικίίχ 2 
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ΤΗε Ρυτο)ι& 56 Γ ΐδ εηίϊίΐεά άΧ Ηΐδ δοΐε άΐδεΓείΐοη βηΗ εο$ΐ ίο εοηάυεί &ά4ίίΐοη&1 
ΓείεΓεηεε Αεοαδίΐε - ίεδίδ χνίίΗ ίΗε ίΪΓ5ΐ-οί-ε]358 214 δαΒπιβηηε (ΗεηεείοιίΗ ίΗε 
“Ρ&ρΗηΐίίοΙίδ 5/Μ”) χνΗίεΒ ΐδ Ηαΐΐί οηίΙβΓ ίΗε Οοηίταεί 012Β/00 (ΗεηοείοιίΗ “ίΐιε 
Ατείώηβίΐεδ Οοπίτοοί”) 33 ρΓονίάεά Γογ ΐη ίΗε 5ΑΤ δρεεΐίίε3ίΐοη Γογ Αεοαδίΐε Τεδί3 
(νναίεΓ-Βοπιε 30(1 ίταηδίεηί ηοΐδε) αηάβΓ ίΐιε Αχείιίπιεάεδ Οοηίταεί αδίη§ ίΗε εχαεί 
ΐ(1εηίΐε3ΐ ρ 3 Γ 3 πιεί 6 Γδ, αεοαδίΐε ίεδί Γ&η§ε αηΗ ιηείΗοάδ αρρΙΐεΗ Γογ ρεΓίθΓτηϊη§ ίΗεδε 
ΐάεηίΐεαΐ 8ΑΤ Αεοαδίΐε Τεδίδ (\ν&ίεΓ-Ηοηιε &ηά ίΓβηδΐεηί ηοΐδε) Γογ ίΗε Ραραηΐΐωΐΐδ 
5/Μ ιιηΗεΓ ίΗε ΑτεΗΐπιείΙεδ Οοηίχαεί. ΤΗεδε αΜίΐοηαΙ ΓείεΓεηεε ίεδίδ Γογ ίΗε 
ΡαραηΐΗοΙΐδ 3/Μ \νΐ!1 Ηε εοηΗαείεά οηεε ΐη ίΗε ΜεάΐίβΓτβηεβη 8εα \νίΐΗ ίΗε 
ραιίΐεΐραίΐοη οί ίΗε (ΖοηίΓαείοΓ αηά ίΗε Μαΐη δαΒεοηίταείοΓ 3η<1 ίΗε ιηο35υΓε(1 ναΐαεδ 
Γογ ίΗε ΡαρβηΐΗοΙΐδ 5/Μ \νΐ11 Ηε δίοιεΗ αηά ννϊΐΐ τεπιαΐη 35 ΓείεΓεηεε αεοαδίΐε ναΐαεε 
(ίΗε “ΚείεΓεηεβ ΑεονίδΙΐο ναΐαεδ”) Γογ ροίεηίΪ3ΐ ίηίιίΓε αδε, 38 ρτονΐΗεά ΐη ίΗε 
Γο11ο\νϊη§ ρ 3 Γ 3 §Γ 3 ρΗ. Ηι ε35ε ίΗ3ΐ ίΗε Ρ3τίΐεδ ο3ηηοί α£τεε οη ίΗε ν3ΐπε$ 33 ουίεοηιε οΓ 
53ΐ<1 ίεδί, ίΗεη 3Γίΐε1ε 28 δΗαΙΙ αρρίγ αηΗ ίΗε ίδδαε 5 Η 3 ΙΙ Ηε δαΒιηΐίίε<1 ίο ΑτΒΐίΓαίΐοη. 

Ρογ εαεΗ οί ίΗε δαΒπίΕΓΐηεδ 2 αη<1 3, ΐη εαδε οηε ογ ιηογο νβίαεδ ΐη ίΗε 5ΑΤ 
ρΓΟίόεοΙ αεΗΐενεά άατΐη§ ίΗε εχεεαίΐοη οΓ ίΗε εοηίΓαείααΙ 3ΑΤ Αεουδίΐε Τεδίδ (ν/αίεΓ- 
Ηοιηε αηά ίτβηδΐεηί ηοΐδε) 3 τε ^ΟΓδε ίΗβη ίΗε τεδρεείΐνε δί&ηάβτίΐ ρετίοπηαηεε ναΐαεδ 
εοηίαΐηεά ΐη Αηηεχ Β1 3ΐι<1 αί ίΗε δηηαε ίΐιηε ίΗεγ 3τε 33 \νε11 ννοΓδε ίΗαη ίΗε Γβίεναηί 
Κ,είεΓεηεε Αεοηδίΐε ν 3 ΐηε 3 , ίΗεη ίΗε ΚείεΓεηεβ Αοοηδίΐε ν3ΐηεδ δΗαΙΙ ρΓενηΐΙ 3η<1 \νΐ!1 
Ηε ίαΗεη 38 Η 33 β ΓείεΓεηεε Γογ ΙΐηυΐΗαίεΗ Ηβιηαβεδ ενβίααίΐοη. Ιη ίΗΐδ 03δε, ίΗε 
άενΐαίΐοη οΓίΗε 5ΑΤ ρΓοίοεοΙ αεοαδίΐε ναΐαβδ &οιη ίΗε Κείειεηεε Αεοαδίΐε ν3ΐαβδ 
ν/ΐΐΐ Ηε εναΙααίεΗ αεεοΓ4ίη£ ίο ίΗε Γο11ο\νΐη§: 

Α. \Υ3ίεΓ-ΗθΓηε Νοίδε 

ΙΓ ίΗε 3 νβΓ 3 §ε Γ3<ϋ3ίε(1 ηοΐδε ΙενεΙ Ηγο3(1 Ηαηιϊ 33 ρεχ ΤεεΗηχεαΙ 
5ρεεΐΓιε3ίΐοη, ΒαΐΜΐη£ Οχοαρ 0026.03 Ρΐ§. 1 αηΗ 2 ιΠεβδατεά 3 γκ1 βναΐυαίεά 
3 δ δβί ΓοΓίΗ ΐη Βαΐ1άΐη§ Οκ>αρ 0459.2.1 ΐδ ηοί ΓεαεΗεά αηά εατνε εδίαΗΙΐδΗεΗ 
ίΗβΓεΐη ΐδ εχεεεΗεά Ογ ηιεηη οί: 

δϋεηί/ΟΚιΐεί εοηάΐίΐοη (4 Ηη) αεεοΓ(1ΐη£ ίο ΡΒ50, Β§τ 0026.3 (ΒαίίεΓγ/ΡΟ) 

Βυ ηιοΓβ ίΗαη 2 ΗΒ ίο 44Β 0,5% 

Βυ ΓηοΓε ίΗαη 4 άΒ ίο 6 ΗΒ 1,0 % 

Ρ3ίτο1Λ2ηιΪ5Ϊη£ εοηΟΐίΐοη (6 Ηη) αεεοΓάΐη§ ίο ΡΒ30, Β§τ 0026.3 
Βυ ιηοΓε ίΗαη 2 <3Η ίο 4 ΗΒ 0,5% 

Βυ ιηοΓε ίΗαη 4 6Β ίο 6 4Β 1,0 % 

5ηθΓΗε11ΐη§ εοηάϊίΐοη (4 Ηη) αεεοη1ΐη£ ίο ΡΒ80, Β§τ 0026.3 
Βυ ιηοΓε ίΗαη 2 άΗ ίο 4(1Β 0,5% 

Βυ ιηοΓε ΐΗ3η 4 <1Β ίο 6 ΗΒ 1,0 % 

ΤΗε 3 τηοηηίδ 3 τε ηοί εηΓηαΙαίίνβ, Ηο\νενεΓ εαεΗ οί ίΗε ίΗτεε ορεΓ3ίΐοη 
εοηΗΐίίοηδ 38 άείϊηεά ΐη Βηΐ1<ϋη§ ΟΓοαρ 0026.3 δΗβΙΙ Ηε οοήδΐΗεΓεά. 

Ιί ίΗε Γ 3 (ϋ 3 ίεά ηοΐδε ηαΐΎ 0 \ν ΗβηιΙ 35 ρεΓ ΤεεΗηΐθ3ΐ δρεείΓιεαίΐοη, Βαί1<ϋη§ 
Οτοαρ 0026.03 Γηεοδοτεά 3 ηά εναΐααίεά 33 δεί ΓοιΐΗ ΐη ΒαΐΜΐη§ ΟΓοηρ 
0459.2.1 ΐδ εχοεεάεΗ 35 ίο11ον/$: 
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Βγ ΐϊΐοΓβ ίΒηη οηε δρ&ε, 6 υί ηοί πιοτε ίοιιτ δρϊΡεδ ννίίΐι πιοτε ΐΗ&η 5 άΒ 
6 υί ηοί εχοεεάϊη§ 10 <1Β 36 ονε Λε Ιϊιηΐί ουτνε, ογ ηΐίεπιαίΐνεΐγ ηιοΓε Ληη 
ίν/ο δρί^ 68 , 6 υί ηοί ηιοΓε ί 1 ΐ 3 η εϊ§ 6 ΐ δρίΡεδ \νΐί 6 πιοΓε ίΒηη 2 άΒ, 6 υί ηοί 
εχοεεάίη§ 5 άΒ 36 ονε ί 6 ε Ιϊιηΐί ουτνε: 0,2% 

Βγ πιοτε ί 6 ηη ίουτ δρΐΡεε, 6 υί ηοί ιηοΓε ίΡηη εΐ§ 6 ί δρΐΐίβδ λνϊίΐι πιοτε ΐΐιηη 5 
άΒ 6 υί ηοί εχοεεάΐη§ 10 άΒ υΒονε ίΐιβ Ηπιΐί ουτνε, ογ &1ίετηαίϊνεΙγ πιογ6 ίϊιηη 
5 ΐχ ερίΡεδ, Βυί ηοί πιοτε ίΐι&η ίουτίεεη δρΐΡεδ \νϊΐΒ πιοτε ίΒηη 2 άΒ, Βυί ηοί 
εχοεεάΐηβ 5 άΒ ηΒονε ίΒε Ιϊιηΐί οατνε: 0,5% 

ΤΙιο οιηοαηίδ 3 τε ηοί ουπιυΐηΐΐνε, Ιιον/ενετ, ε&οϊι οί ίΒε ίΒτεε ορεταίϊοη 
οοηάϊίΐοηδ 33 άείιηεά ΐη ίΐιε Βαι1άϊη§ Οτουρ 0026.3 δΒ&ΙΙ 6 ε οοηδΐάεΓεά. 

Ροτ ίΐιε ραφοδε οί εοίειιΐοίΐηρ, Βΐςυϊάηΐεά ϋ 3 ηΐ 3 §εδ Βετευηάετ, ϊη 035ε οί 
δρίΐίεδ οί άΐίίεΓεηί εχοεδδ νδΐυεδ οοουηϊη£ ϊη οοιηΒΐηυΐΐοη, ΙΒε ίοΐίοννΐηβ 
δΒαΙΙ 6ε οοηδΐάεΓεά: 

Α δρίΡε ίη εχοεδδ οί 5 άΒ, Βυί ηοί ϊη εχοεδδ οί 10 άΒ δΒηΙΙ 6 ε εφίΐνηίεηί ίο 
ίν/ο δρϊΡεδ ΐη εχοεδδ οί 2 άΒ, 6 αί ηοί εχοεεάΐη§ 5 άΒ. 


Β. Τταηδίεηί Νοΐδβ 

Βγ πιοΓε 163 η οηβ δρΐΡβ, 6 ηί ηοί ιώογο ίΐιηη ίΒτεε δρϊΡεδ ννϊΐΒ ηιοΓε ίΐΐϋη 5 άΒ 
6 ηί ηοί εχεεεάίηρ 10 άΒ ηΒονε ΐ 6 ε Ιϊιηΐί ουτνε, ογ ηΐίετηαίΐνεΐγ ί 6 ε 3 τϊί 1 ηηείΐο 
3 νεΓ 3 §ε ϊδ πιοτε ίΒηη 2 άΒ 6 ηί ηοί ιηοτε ί 6 ηη 5 άΒ βΒονε ί 6 ε Ιϊιηΐί ουτνε: 

0,5% 


Βγ πιοτό ί 1 ΐ 3 η ίΐιτεε δρίΡεδ, 6 υί ηοί παοτο ΐΡαη δϊχ δρϊΒεδ \νΐίΗ πιοτε 163 η 5 άΒ 
6 υί ηοί εχοεεάίη§ 10 άΒ :ι 6 ονε ίΒε Ιϊιηΐί ουτνε, ογ & 11 επΐ 3 ΐϊνε 1 γ ί 6 ε ηπίΗιηείΐο 
3 νβΓ 3 §ε ϊ$ πιοτε ίΒυη 5 άΒ 6 ιιί ηοί πιοτε ί 63 η 8 άΒ ηΒονε ίΒε Ηπύί ουτνε: 

1 , 0 % 

ΤΒε η 6 ονε βτηουηΐδ οί 1ΐςυϊά&ίεά ά&ηΐ3§63 ητε ηοί ουτηυΐηίίνε. 

Ρ 3 Γ 3 §Γ 3 ρ 63 3.15 3 ηά 3.17 οί ΑτίϊοΙε 25 563 ΙΙ 6 ε άεετηεά 3 ΐηοηάεά 3 θοοτάΐη£ΐγ 
ίοτ ί 6 ε τεδρεοίΐνε δυΒπτηπηε 2 ογ 3 υηάετ ίε$ίήΐ£. Ρογ ίΒε ηνοΐάδηοε οί άου 6 ί, 
ρυτδα&ηί ίο Ατίζοίε 35 ρ 3 Τ 3 £ταρΒ 7 οί ί 6 ε Οοηίτηοί, ίΒΐδ οίηιίδε ϊδ 3 δρεοϊηΐ ρτονΐδΐοη 
3 ηά δΡηΙΙ δυρεκεάε υηγ οίΒετ οοηί1ΐοίΐη£ οοηίτ 3 θία 3 ΐ ρτονϊδίοηδ. 
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δΕΟΓΙΟΝ Ρ 

\ΥΑΐνΕΚ ΑΟΚΕΕΜΕΝΤ 

ΗΒ. ζηά Η3Υ εχρίίείίΐγ, υητεδεΓνεάΙγ Σΐηά ίπενοευβίγ \ν3ΐνε, Γείΐηςυίδΐι βηά 
§ϊνε υρ ννίΐΗ είίεεί αροη ΕΟΟΑ &11 Άηά 3ηγ οΐ3Ϊιη$, πβΐιΐδ, 4επΐ3ηά5, εοδίδ, 
εχρεη565 (ϊηείικϋηβ δίίοΓηεγ’δ ίεεδ) οί ενεΓγ ηαίιίΓε, ε1ΐ3Γ3είεΓ 3η<1 ΛβοτίρΙίοη 
\ν1ΐ3ΐδοενει\ ννΙιεΐΙιεΓ ίη εοηίΓΕοί ογ δίαίυίε, 3£αίηδΙ ε3ε1ι οίΙιεΓ ννΐΰεΐι 3Γ0δε ογ 
Π 13 Υ Η&νε 3 ΓΪ 26 Ι 1 υηίίεΓ 3ηγ 13\Υ5 \ν1ΐ3ύ5οενεΓ ΟΓ ρΓθνΪ3Ϊοη$ οί 3.11 δΜ 214 
ΟοηίΓ30ίδ 3Π<1 δΜ 209 ΟοηίτΕοίδ 3ί ρποΓ 5ί3£εδ οί ίηιρΙεπιεηίΕίίοη οί 
ΑΓοΗίιηεάεδ υηά Νερίυηε ΪΙ Ργο£γοπι3 κδρεείίνεΐγ 3πά ργϊογ ίο ίΐιε ΕΟΟΑ, 
ϊηε1ικϋη§, Εοί ηοί ΙίιηΐΙεά ίο, οΟίπΐδ ίθΓ ΙτεαοΗ οί εοηίΓ3εί, θείααΐί, ρεηαΙίΐεΒ, 
ίηίεΓ63ΐ, ΙοΓί 3Π(1 υη)θδί εητϊεΐιπιεηΐ. 

ΗΚ. 3 η(ί ΗΟ\ν ( 3 είϊη§ ίθΓ ϊίδείί Άηά 33 ρΓΟχγ ίθΓ ΡεπΌ5ΐ33ΐ ΑΟ) εχρίιεΐίίγ, 
\ιητε5εΓνε<11γ 3ηά ΐηενοεαΡΙγ \ν3Ϊνε, τεΠηςαΐδΙι 3ηά §ίνε υρ \νϊίΙι είίεεί υροη 
ΕϋΓΑ εΙΙ 3 Π (1 3 ηγ εΐ 3 ΐπΐ 3 , πβΗίδ, (Ιεπιαικίδ, εοδίδ, εχρεηδεδ (ίηείικϋηβ 
Είίοπιεγ’δ ίεεδ) οί ενετγ ηαίυΓε, ε1ΐ3Γ30ΐεΓ αηά άεδεπρίϊοη ν/ΗαίδοενεΓ, νΑιείΙιεΓ 
ίη εοηίΓΕοί ογ δίαίυίε, 3§αΐηδί εαείι οίΗεΓ \ν1ϋε1ι ατοδε ογ ιηαγ Ράνε 3Πδεη υηάεΓ 
3 ηγ 1&ννδ \ν1ΐ3ίδοενεΓ ογ ρΓονίδΐοηδ οί &1Ι δΜ 214 ΟοηίΓαείδ αηά δΜ 209 
ΟοηίΓαείδ, δΜ 214 Οίί-δεί ΟοηίΓαεί 3ηά δΜ 209 Οίί-δεΙ ΟοηΐΓαεί 3ί ρποΓ 
3 ί&§εδ οί ΐπιρΙεπιεηίΕίΐοη οί ΑτεΗίιηοάεδ αηά Νερίυηε II Ργο§γ3γπ3 
Γβδρεεΐίνεΐγ επγΙ ρποτ ίο ίΐιε ΕΟΟΑ, ίηε!υ(ϋη§, βυί ηοί Ιίπιϊ1ε<1 ίο, εΐαΐπΐδ ίοτ 
ίίΓεαεΚ οί οοηίτυεί, εΐείβυΐΐ, ρεηαΐίϊεδ, ϊηίεΓεβί, ίοΛ αη(1 υη)υδί εηπεΚηιεηί. 

Η3Υ άηά εχρίίεχίΐγ, υητεδεΓνείϋγ 3ηά ΐπτενοεαΡΙγ \ν3ΐνε, ΓεΙιηςυίδΡ 3η<1 

§ΐνε ιιρ ννϊίΐι είίεεί υροη ΕΟΟΑ 3)1 αηά 3ηγ εΐαϊηΐδ, π§Ηίδ, <3εηΐ3η<ΐ3, εοδίδ, 
εχρεηδεδ (ϊηο1υάίη£ αίίοπιεγ’δ ίεεδ) οί ενεΓγ ηαίυΓε, εΗαταείεΓ αηά άεδεηρίιοη 
ν/ΕηίδοενεΓ, ννΕείΚετ ίη εοηίΓαεί ογ δίαίυίε, 3§3ΐηδί ε3ε1ι οίΙιεΓ λνΚΐεΕ εγοβο ογ 
πΐ 3 γ Κάνε 3 Πδεη υη<1εΓ 3ηγ 1α\νδ \νίΐ3ί3οενεΓ ογ ρΓονίδΐοηδ οί αΐΐ δΜ 214 
ΟοηίΓαείδ Άηά δΜ 209 ΟοηίΓαείδ 33 \νε11 33 αηγ ΕίΙαΐβΓθΙ 3§τεεπΐ8ηΐ5 τεΜ&ά 
ίΕεΓείο αί ρποΓ δί 3 §εδ οί ϊπιρίεπιεηΐαίίοη οί Ατεΐιΐπιείΐεδ αη<1 Νερίυηε II 
Ργο£Γ 3 γπ 3 τεδρεείϊνεΐγ αη4 ριίοΓ ίο ίΚε ΕϋΟΑ, ίηε1υάίη§, βυί ηοί Ιιπύίείΐ ίο, 
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οΐαίιηδ ίοΓ 5γ63οΗ οί εοηίΓαεί, (Ιείαυίί, ρεηαΐίΐεδ, ίηίεΓΟδί, ϊογϊ αηά υηυδί 
εητΐοΗιηεηΙ. 

4. ΗΚ., Η$Υ 3ΐκ1 ΗϋΨ \ναΐνε αικί ΓεΙΐηςιιίδΗ &11 π§Ηίδ αηβ Ηεηείΐίδ εαεΗ οί Λέπι 
ιηαγ Κάνε υηάεΓ αηγ αρρίΐοαβίε 1α\ν ίο οΗαΙΙεη^ε ίΗε είίεοΐΐνεηβδδ ογ ναΐΐάΐίγ 
οί ίΗΐδ ν/αΐνεΓ Α^τεειηεηΙ ογ ίο οΐαΐηι (Ι3ηΐ3§ε5 ογ εοπιρεηδαίίοη 5γ Γεαδοη οί 
ίΗΐδ ΨαϊνεΓ Α§Γ66ΐηεηί. 

5. ΗΚ., Η5Υ αη<3 ΗΟν/ δΗαΙ] αΗδΐαϊη ίΓΟίη αηγ 3οί ογ ρΓοεεδδ \νΗΐοΗ εοιιΐά 
οοηίΓίκϋεί ογ εοηίτανεηε ΐΐιε ρατροδεδ οί ίΗε ρΓεδβηί ΑβΓοεπιεηί, ίηε1υ<ϋη£ Βυΐ 
ηοί ϋιηίίείΐ ίο αηγ ΗΐηΗ οί αάηιΐηΐδίΓαίΐνο αείδ ογ ηιεαευΓεδ. Ιη 0Γ(1εΓ ίο 
δαίε§υαπΙ αηά οηδυκ ίΗε αηΐηίεΓΠΐρίε<1 ορεΓαίΐοη 3η(1 ειηρίογιηεηί οί Η3Υ 
η ]50 ϊη Γβδρεεί οί ίΗε ηεεάδ οί Ηεΐΐεηϊο Νανγ, ΗΚ. δΗαΙΙ υδε ΐίδ 5εδί είίοΓίδ δο 
ί1ΐ3ΐ 3.11 ρεηάίη§ ΐδδΐιεδ \νίί1ι τε§3Γ(1 ίο ίΗε αρρίΐοαβίε Ιΐοεηεεδ, ρειτηϊίδ αη<1 
οεΓίϊίιθ 3 ΐεδ ίοΓ ΙΗε ορεΓαίΐοη οί Η8Υ ννϋΐ 5ε δείίΐεά αη<3 αΐΐ Γείεναηί Ιΐοεηεεδ, 
ρεπηϊίε αηά οεΓίΐβοαίοδ 3Γε §Γαηίε<1 3Π(1/ογ ΐδδυε<3 5γ αΐΐ ΐίδ εοηιρείεηί ΗοΗΐεδ 
3 η(I δεΓνϊεεδ 3 δ ν/εΐΐ &δ Ιοεαΐ ηυίΗοΓΪίΐεδ οπ(1/ογ αώηΐηΐδίταίΐνε 5θ(ϋεδ ννΐίΗΐη 
ίΙΐΓβε (3) πιοηΐΗδ ίΓοηι ΕϋΟΑ. Ιη ο&δε αηγ οί ίΗε 3ίθΓεηιεηίΐοηο(1 Ιΐοεηεεδ, 
ρεπηΐίδ, ογ οεΓίΐΓιεδίεδ ΐδ ποί είίεοΐΐνείγ ΐη ρΐ&εε, ίΐιεη Η3Υ δΗαΙΙ 5ε εηίΐίΐεά ίο 
3η εχίεηδΐοη οί αΐΐ ρεΓίοπηαηεε ηη<1/θΓ (ΙεΙΐνεΓγ (Ιαίεδ ρΓονΐάεά ΐη ί5ε δεείΐοηδ 
Β αηά Ο οί ίΗε ρΓεδεηί ΑβΓεεπιεηΐ 5γ οηε άαγ ίοΓ εαεΗ άαγ βΗογ ίΗε Ιαρδε οί 
ίΗε αίοΓεηιεηίΐοηεά ίΗτεε-ιηοηΐΗ ρεΓΐοβ &οπι ΕΟΟΑ. ΗΚ. δΗαΙΙ υδε ΐίδ 5εδί 
είίοιΐδ δο ίΗαί ηο αείδ ογ οηήδδΐοηδ ατε ΐπιροδεά οη Η3Υ ΐιηραοίΐηβ (ϋΓεοίΙγ ογ 
ΐηάηεεάγ οη ίΗε εοηίΐηυουδ Ηυδΐηεδδ αοίΐνΐίΐοδ αηά δΐηοοίΗ ορεΓαίΐοηδ οί Η8Υ 
ΐΗυδ ηοί ΠηραΪΓΪη§ ίΗε αίοΓεηιεηίΐοηεά ριιτροδε. ΤΗε ααΐά εχίεηίΐοη δΗαΙΙ ηοί 5ε 
^τηηίεά ίο ΙΗε εχίεηί ίΗαί ίΗε ηοηάδδΐήη§ ΐδ δοΐεΐγ αίίπΗυίεά ίο αείδ οί Η3Υ 
ρποΓ ίο ΕϋΟΑ ογ αείδ ογ οηαΐδδΐοηδ οί Η8Υ ινΐίΗ τεδρεοί ίο ρΓοεεάιίΓαΙ ηιαίίεΓδ 
(ε.§. ηοη δΐ£ηΐη§ οί αρρίΐοαίΐοηδ ίοπτίδ). 

6. ΝοίΗΐη@ ΐη ίΗϊδ ΨαΐνεΓ Α§Γεειηεηί τηαγ 5ε εοηδίηιεά ίο οοηδΐδί α ρατάοη ογ 
βχηηεδίγ ίοτ αηγ ΟΓΐηώιαΙ αεί οί αηγ ΐηάΐνΐάυαί. 
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8ΕΟΤΙΟΝ Ε 

ΡϋΚΤΗΕΚ ΙΜΡΕΕΜΕΝΤΑΤΙΟΝ ΟΡ ΡΚΑΜΕλΥΟΚΚ ΑΟΚΕΕΜΕΝΤ 

1. ΑϋΜ ΗειχΗγ αοΙίηολνΙεάβεδ ϊΗηΙ ίΗε ρΓεδεηί Α^τεειτιεηί ίδ ίΗε 
ίι·ηρΙεηΐ6ηΐ3ΐίοη/οοηδυιηηΐ3(ΐοη αοί οί(Ηε ΡΑ. ΡυΓίΗειτηοΓε ΑΟΜ οοηίϊπηδ Ιΐιαί 
ϊί ίδ αν/αιχ οΓ ίΗε οοηίεπίδ οί ίΗε Οοη(Γ3θί5 012Β/00 3η(1 021 Β/02 35 ΙακΙ ϋο\νη 
ίη $εοϊίοη 5 Β αικί Ο οί ίΗε ρποδεηί Α&Γεεηιεηί, ννΙιίοΙι ΗοίΗ δίίρυΐαίο ίοι* 3 
ίειτηίηβίίοιι π&Ηί οί(Ηε ΗΚ ίη 0356 οί ο1ιαη@ε$ ίη ίΗε 5ΐΐ3ΓεΗοΙ(Ιίη§ οί ΑϋΜ ίη 
Η3Υ. 

2. Η$Υ 3ηο1 Ηϋ\ν εηίεΓ ίηίο 5υΗ-οοηίΓ3θί5 \νί(Η Γ6β3Γ(1 ίο ίΐιε Αιοΐιίιηείΐβδ αικί 
Νερίυηε II ΡΓΟβίαηΐδ οη ίεπηδ ννΙιίοΙι 3Γ6 ηοί ίη Ηγ63ο!ι οί ΗδΥ' οΒΙίβ3ίίοη$, 35 
ΟοηίΓαοίον, υηίΙοΓ ΙΗε (ΤοηίΓαοίδ 012Β/00 3η(1 021 Β/02 35 Ιαίοΐ (Ιθ\νη ίη 
$οοίίοιΐ5 Β 3ΐκ1 0 Ηειεοί ΐ'εδρεοίίνεΐγ. 

$υο!ι 5 υΗ-οοηΐΓ 3 θί 5 ριονίάε, αιηοηβ οίΗει-5, Ρογ 3 οο-ορεοίίοη Ηείννεεη ίΐιεηι 
ΓββΒΓίΙίηΐ' ροίεηίί 3 ΐ ίεοΐιηίοαΐ ίηιρΓονειηεηίδ Γογ οΙαδκ 214 δυΗιηαπηεδ. $ιιο1ι 
ίιηρΓονειηεηίδ ηιαγ Ηε ριοροεεοΙ ίο ΗΚ 3ΐΐ(1 ίί αοοερίοϋ Ηγ (Ιιε ΗιΙεί' (Ηεν δΙηιΙΙ 
Η6 ΐιηρίειηεηίείΐ 35 ηιθ(1ίίϊοαίϊοιΐ5 ίο ίΐιε Ο)ΐιίΓ30ί5 0Ι2Β/00 αηϋ/ΟΓ 021 Β/02 35 
ρ6Γ 31'ίίοΙο 22 Ιΐιοι εοί. 

3. Η3Υ 3η(1 Ηϋ\ν ΗεπεΗγ οοηΓιπη (Ηβί ΗΚ 1ΐ35 <3υ1γ 3ηε1 ρΓορεΗγ ίυΐίίΐΐεοί ίΗε 
οΗ1ίβ3ίίοη5 υη(ΐ6ΐΐ3ΐ(6η ρυΓδυβηί ίο Αιΐίοίε 10 § 2 3Π(1 ΑιΊίοΙε 11 οίίΐιε ΡΑ. 

4. ΤΚΜ8 ΗεΓεΗγ αοΗηον,Ίοάβεδ (1ΐ3ί ίΐιε ρΐ'εδεηί ΑβΓεεηιεηί ίδ (Ιιε 
ίηιρ1επιεηί3ίίοη/οοη5υηιπΐ3ίίοη βοί οί (Ιιε ΡΑ. 

5. ν/ίίΗ Γ6£31-(1 ίο οηβοίπβ ίηνε$Ιίβείίοη5 οη ίΗε ΑιχΗίηΐ6(1ε$ 3ΐΐ(1 Νερίυηε Π 
Ργο§γ3γπ 5 ίοΓ ίΗε ίίπιε ρεποοί ρπίοΓ ίο ΒερίεπιΗεΓ 21, 2009 ΗΟΝΥ ννίΙΙ Ηβερ υρ 
(Ηε οοορειείιοη \νίί1ι ίΗε ΟεπτίΒη )υ<ίιοϊ&1 ειιίΗοπίίεδ 3ΐΐ(1 δΐιαίΐ 3150 δυρροιΤ 
Η5Υ ίη ί (5 τεδρεοίίνε οοορεΓ3ίίοη ν/ίίΗ (Ηε ΟΓεεΗ ]υ(ϋοΪ3ΐ ευΐΐιοπίίεδ βικΙ/ογ 
ΟΓ εεΗ Ρ3Γΐί3πΐ6ηΙ ίο (Ηε εχίεηί ροδδίΒΙε 3η(1 ΓεςυΐΓ6<1. 
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8ΕΟΤΙΟΝ Ρ 

ΡΙΝΑΕ ΡΚΟνίδΙΟΝδ 

1. Αΐί 3εοίϊοη8 αηά Αηηεχεβ οί ίΗίδ Α§τεεηιεηί οοηδίϊΐυίε ίηϊε§Γ3ΐ 3ηά ϊηίε§Γ3ίε4 
ραιΐδ ΙιβΓεοί 3ΐκΙ 3ηγ ιείεΓβηοε ίο ΐΗίδ ΑβτεειτιεηΙ \νί!1 1)6 όεειηεά ίο ίηοΐυοίε 3 
ΓείεΓβηοε ίο 311 βικΙ αηγ οί ίίδ δεοίίοηδ 3.η<1 Αηηεχεδ, 35 3ρρΙίο3ΒΙε. Τ1ιε 
Αηηεχεδ ίη εαείι δεείίοη Εεΐ'εοί 3Γε α§ιεε6 υροη 3η4 ίηίΐίαΐΐείί 6γ ίΗε Ρηιΐίεδ ίο 
ΙΑ, 35 αρρΙίοοΗΙε, ίη ίΐιε 0Γεε1< ογ ίη ίΐιε ΕηβΙίδΙι ί3ηβΐΐ3£ε υικίετ ίΗε 53ηιε 
οΪΓθαηΐ5ί3ηοε5. 

2. ΤΗε ρΓ65εηί ΑβΓεειηεηί Ϊ5 5υΗ]εοί ίο ίΐιε δυδρεπϋίηβ εοηΟίίίοη (ίη ϋΐιε ιτιεβηίπβ 
οί 3ΐΐίο1ε 201 0Γεε1< ΟίνίΙ Οοϋε - ΟΚΧ) οί Ηείηβ Γ3ίίίϊε<) Ηγ ίΗε ΟΓεεΗ 
Ραι-ΙΪ 3 ΐηεηί 3πϋ ίΗε τεδρβοίίνε Γ3ίίίγίη§ Εα\ν Ηείη§ ρυί ίηίο Γιηαΐ αη4 
ίιτενοεαΗΙε είίοοί 35 ρεΓ ίΗε ρΐΌνίδίοηδ ίΗειεοί (ΠεΓείηβίίεΓ ίο^είΠεΓ ΓείειτεΟ ίο 
35 ίΗε “Κ3ίίΓιθ3ίίοη ! ·). 

3 . Αίίεν ίΗε Κ,βΐίίϊεαίίοη, ίΗε ριεδεηί Αβίεειηεηί δΙιαΙΙ ννίίΗ ιεδρεοί (ο ίίδ δβοίΐοηχ 
Α ίο Ε Ηε 5 ΐιΗ]εοΙ ίο ίΗε «εΐώίΐοηαΐ $υ5ρεη(1ίη§ εοικίΐίίοπ (ίη ίΗε ιηεοηίη» οί 
3Γίίο1ε 201 ΟΟΟ) οί ηΙΙ αοί5 35 4ε5α:ίΗε<3 υηεΙεΓ οίαυδε 6 ΗεΓευηάεΓ Ηείηβ 
ίυΐίϊΐΐβίΐ (ΗειείηαίίεΓ ΙοβείΗει· ιείειτεί! ίο 35 ίΙιε “Οΐοδίηβ"). ΤΙιε εηίίτε ριεδεηί 
Αβίεειηεηί δΗβΙΙ ίυιΐΗεΓ Ηε δυΗ]εοί ίο ίΗε οϋδδοίνίηβ οοη<3ίίίοη (ίη ίΗε ιηεαηίηι» 
οί 3ΐ1ίο1ε 202 Ογ(Χ) οί εοηιρίείίοη οί ΟΙοδίηβ. 

4. ΤΙιε (ΓΙοδίηβ 5ΐΐ3ϋ Ηε εχεειιίεά ρΓονίάεεΙ ί1ΐ3ί 3ηά οίίεη δυοίι 43γ: 

(3) ΚοίίΓιεοίίοη 1ΐ35 Ηεεη είίεείεό, βηά, 

(Ε) Βγ 3 ίαχ αυάίί ίο Ηε οοη4υοίε<1 ίτηιτιείϋβίεΐγ οη Η3Υ ννίίΐι τε§3Γά ίο ίΗε 
ΓίδοβΙ γε 3 Γ 5 οί Η8Υ αρ ίο 30.9.2009 3π4/ογ Ογ 3(ΐ3ρΐίοη οί 3ην 3ρρ1ίθ3Η1ε 1ε§3ΐ 
ίΓ 3 Γηε\νοιΚ., 3 Ηίηεΐίηβ οΐοδυκε οί 311 ορεη ογ ροίεηίί3ΐ1γ ίο Ηε Γεορεηεά ίιεεηΐ 
Υ 63 Γ 5 $1ΐ3ΐ! 5ε οΗίβίηεά, 3<χοπΗηβ ίο χνΗΐοΙι ίΙιε ίο!1θ\νίη§ 1ε§3ΐ ρΓονίδίοηδ 
1ΐ3νε Ηεεη ϋιΐΐγ εοη5αΓηπΐ3ίεοΙ 3η(1 δΗαΙΙ Η3νε ηο ίΥιτΤΗβΓ είίεεί οη 311 ίΗε Γΐ503ΐ 
γο 3 Γ$ οί ΗδΥ ηρ ίο 30.9.2009: ΑιΤίοΙεδ 30 ρ3Γ3£Γ3ρΗ 2(ο), 32, βηό 68 
ρ3Γ3§Γ3ρ]ι 2 οί Ε3\ν 2238/1994, Αιΐϊοίε 30 ρ3Γ3£Γ3ρΗδ 2,3,4,5,6,7,8 οί 
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ΡΓ63Ϊ(ΐ6ηίϊ&Ι ϋεεΓβε 186/1992, 3 ηύ Αιΐίεΐεδ 5 ρ 3 Γ 3 £Γ 3 ρ 1 ι 10(6) 3 η <1 6 οί Ε 3 \ν 
2523/1997. 

(ο) Η Ον/ 3 π <3 ΑϋΜ ϊηίοπη ϊη \νπίΐη§ ΗΚ 3 $ ίη ίΐιε ίοητΐ 3 ί 5 εί ουί ϊη ίΐιε Αηηεχ 
Α οί (ΗΪ5 δεείίοη (1ΐ3ί βΠ εΐοδίηβ εοηάίίϊοηδ 5 ΐΐρυΐ 3 ( 0(1 ϊη ΐΗε 8 ΡΑ Γογ ίΐιε $ 3 ΐε 
3 η 4 ΐΓ3ηδίεΓ οί (Ιιε ηΐ 3 ]οπίγ 5ΐΐ3Γε1ιο14ϊηβ ίη Η5Υ - $ανε ίοΓ (Ηε 01 θ 5 Ϊη£ 35 ροΓ 
οΙαυχεδ 4 (ο 7 ΙιεΓεοί - Ιΐ 3 νε 6εεη ίυΙίιΙ!ε<1 ογ ιτιυίυηΙΙγ ννβϊνεϋ, 

(ΙιεΓείηββεΓ ίο^είΗεΐ' τείειτεά ίο 35 'Όοιηιτιεηοεηιεηί 03(ε”). 

5. ΤΙιε (Τ 1 θ 5 ίη§ δΐιβίΐ οΕε ρΐαεε (Ηε ίουιΐΐι (4 ι| ') \νοΓΐ(ίη§ 6 αγ αίίεΐ' (Ιιε 
€οιηηΊβηοεηιεη( Ραίε 3 ( 9:00 ρ.ηι. ίη (Ιιε 6υί14ϊη@ οί ΗεΙΙεηίε Μίηίδίι-γ οί 
Να(ϊοηα1 Οείεη$ε. 

6. ΑΙ 01 θ 5 ΐη£ (Ιιε ίοΐΐοννίηβ 30ί$ 3 ΐι 8 ενεη (5 5 ΐΐ 3 ΐ 1 ( 3 ΐ<ε ρίβεε δίιηυΐίαηεουδίγ: 

( 3 ) δϊ^ηίηβ 6 γ (Ιιε 4υ1γ 3 υ( 1 ιοπζε 8 Γερι-ε 5 εη( 3 ΐίνε 5 οί ΗεΙΙεηίε Νανγ οί (Ιιε 
ίιηαΙ αοεερΟηοε εειίίίίεηΐε ίοΐ’ 8 υ 6 ηΐ 3 πηε 1 οί Αιείιίηιείΐεδ Ργο§γ3πι 35 ίη (Ιιε 
ίοηηηΐ 5 ε( ουί ίη Αηηεχ Ν, Αρρεικίίχ I οί δεείίοη Β Ιιειεοί ((ΤοηίΓαεΙ 
012Β/00), 

( 6 ) δϊβπίηβ 6 γ ΗΚ, Η$Υ οη <1 Ηϋ\Υ οί α 5(3(ειτιεηί οοηΓιπηίη^ (Ιιε νναίνει- οί αΙΙ 
3η4 3ηγ εΐ3ίηΐ5 3π6 π^ΐιΐδ 3£3Ϊη5ί ε3ε1ι ο( 1 ιεΓ 35 ίη (Ιιε ίοππ3( εεί ουί ίη Αηηεχ 
Β οίίΐιίδ δεείίοη. 

(ε) Κεεείρί οί ΕβηΕ δΥ/ΙΡΤ ηιε 553 §ε 5 εοηίϊιτηίη§ υηεοικϋίίοηβΐ τεεείρί 6 γ 
Η3Υ 3 η 6 Ηϋ\ν οί 3 ΙοίβΙ ρογηιεηί οί ΕυΐΌ 200 ιηίΐΐίοη ινίιϊεΐι 5 ΐΐ 3 Π 6 ε είίεε1ε(1 
6 γ ΗΚ. ίη 3 εεοπΐ 3 ηοε \νϊ(1ι (Ιιε τεδρεείίνε ρΐΌνίείοηβ οί αιΤίεΙε 6 οί (Γοηίΐ'Εοίδ 
012Β/00 3 η (1 021Β/02 35 ίοΐΐοννδ: 

- ΕυΐΌ είβΐιίγ Γίνε ηιίΙΠοη (85.000.000) 3 ί Ογρηΐδ ΒβηΚ (ο (Ιιε 
3 οεουηί ηο. ΙΒΑΝ ΟΚ 9007305010000000005470952 οί Η 8 Υ, 

Εηγο οηε Ηαη<4Γ6<3 ίίήεεη πιϊΐΐϊοη (115.000.000) 3 ί Η5Η ΝοπΙββηΕ 
ΑΟ ίο ίΐιε Εοεουηί ηο ΙΒΑΝ ϋΕ5821050000 0053 003590 οί 
ΗϋλΥ. 
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Ιη 0356 ίΗβ 01θδίη§ (3ΐ<65 ρίποβ ηΛογ δερίεη&εΓ 15, 2010 ίΐιε 3τηουηί οί ίΗε 
&6ονβ ρβγτηεηί $6311 3υίθΓη3ίίθ3ΐ1γ 6ε 3(1)0516(1 ίη ογ(16γ ίο ίηοΐιηΐε ίΗε 3Γηοιιη(5 
οί 311 οίΗεπ ρβγτηεηίδ ίΤιβί Ηεοοπιε 6υε 3ηά ρ3γ361ε ογκΙογ 5ο1ΐ6(1υΐ6 Α 
(Ραγιηεηί δοΗεοΙιιΙε) οί ίΗε ΡΑ 3Π(1 ΟοηίΓ3θίδ 012Β/00 3Π(1 021Β/02 3(1εΓ 
δερίειηΗεΓ 15. 2010. 

(0) δί§ηΐη§ 6γ ΗΚ, Η3Υ, Ηϋ\ν αη(Ι ΑΡΜ οί 3 δίΒίειηεηί οοηίΐπηίη« ίΗε 
1ίίίίη£ οί (Ηε (1Ϊ55θΙνίιι^ οοικίϊΐίοη δίίρυΐΗίεεΙ ϊη 013056 2 οί δεοίίοη Ρ ΗοΓεοί 35 
ίη ίΗε ίοηϊΐαΐ 5εί ουί ίη Αηηεχ € οί(Ηίδ δεοίίοη, 

(ε) 3υΒπιί$5Ϊοη 6γ ΗΚ, Η$Υ 3ΐκ1 Ηϋ\ν ίο ίΗε 5εθΓ6ΐαπ3ί οί ΙΟΟ οί 3 ιεςυεδί 
35 ίη ίΗε ίοιτη3ί $εί οιιί ίη Αηηεχ Α οί δεοίίοη Α ΗοΓεοί ρΓονίΟίη^ ίοΓ (Ηε 
ίειτηίηαίίοη 6γ εοη$εηί οί ΙΗε ρεη<ϋη§ 3Γ6ίίΓ3ίίοη ρΓθοεε(ϋη§5 Γ6£3π1ίη£ (Ηε 
Ιεπτπηβίίοη οί 8Μ 214 3η<1 3Μ 209 ΟοηίΓβοίδ (ΙΟΟ 03505 Νο 16721 ΟΖ & 
16722/ΟΖ) 

7. Οΐοδίη^ 15 οοηιρίείεε! \νΗοη βΐΐ 3θί5 3ΐκ1 ενεηί$ ηιεηίίοηεΟ υηΟεΓ οΙαυδε 6 οί 
(Ηίδ δεοίίοη, ίηοίικϋπΐ' Οιιί ηοί ϋιπίΙεΗ ίο (Ηε ιεοείρί οί ί!ιε ίοίαΐ ραγιηεηί οί 
Ευιο 200 ιηίΙΙίοη οι - ονεηίιιηΙΙγ αηγ ηιΗΙίίίοηηΙ 3ΐηουηί5 35 ρεΓ οίηυδε 6 οί (Ηίδ 
δεοίίοη, ίοΕε ρΐ3οε. ΊΓΗε (Ηιίε οί δυοΙι οοηιρΙείεΟ Οθδίη§ δΗηΙΙ 6ε οοηδίίίειεεί 
(Ηε ΕίίεοΙίνε ϋαίε οί Ιΐιίδ Α^Γεειηεηί ('Έ^^Α ,, )- 

8. Ρογ (Ηε 5ί§ιΐ3(υΓ6 οί 311 Ηοουιηεηίδ Ιΐΐ3ί Ηβνε ίο 6ε δί^ηεΟ 3ΐκ1 εχεουΙεΟ 6γ (Ιιε 
ΡβΓίίεδ ίο ΙΑ υροη Οΐοδίηβ (53νε Ρογ (Ηε ίιηβΐ 3θοερί3ηοε οειΤίίιοβίε ίοΓ 
δα6ΓΠ3πηε 1 οί ΑιτΗίηιε<ΐ65 Ργο§Γ3Γπ) (Ηε ρεΓδοηδ ί1ΐ3( Ηβνε δί§ηε<1 οη 6εΙΐ3ΐί 
οί ίΗε Ρ311Ϊ65 ίο ΙΑ ίΗε ΡΓβιηεννοΓίί Α^Γεειηεηί \νί11 6ε άεειτιεΟ 3$ 3υίΗοπδε<1 
Γερι·65εηΐ3ίίνε5 οί ίΐιε Ρ3Γΐίε5 ίο ΙΑ. Αΐΐεηιβίίνεΐγ (6ε ΡΗΓίίεδ ίο ΙΑ ηιηγ <1υ1γ 
αυίΗοπδο οίΗεΓ ρεΓδοηδ. 

9. Ριόιϊϊ ΟοηιηιεηοεηΊεηί Οαίε οη, ίΐιε Ρηιΐίεδ ίο ΙΑ ηΐ3γ 3£Γεε υροη ο1ΐ3ΐι^θ5 ίη 
(Ηε ρΓΟοεάυΓε (δυοΗ 35 Οβίε 3η<1 ρΐ3εε οί (ΓΙοδίηβ) 6γ χνπίίεη 3£ΓεειηεηΙ ίο 6ε 
άυΐγ δί^ηεΟ 6γ εβοΐι οί 16ε ΡβΠίεδ ίο ΙΑ. 

10. Αηγ ηοίίοε ογ οίΗεΓ \νπίίεη 00Γηπιυηί03ίίοη §ίνεη υικΙεΓ ογ ίη εοηηεοίίοη ννίίΗ 
ίΚίδ Α§ΓεεπαεηΙ 5 Ι 13 ΙΙ 6ε ίη ί6ε Ογοο 1< Ι3η§υ3£ε ογ, ίί ηοί, 3000Γηρ3ηίε(1 6γ 3 
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ίΓ3ηδΐ3ίΐοη ΐη ΟτεοΙί οειίιίιείΐ 5γ ί5ε ρεΓδοη ίο 5ε 3εειΐΓ3ίε; 15ε Γεεείνίηβ ρ&τίγ 
δΗδΙΙ 5ε εηίΐίΐεοί, ίο 3$δυηιε ίΗε 3εοιΐΓ3ογ οί 3η5 τε!γ αροη ίΗε ΟΓεβΚ ίτίΐηδϊ&ίϊοη 
οί βηγ (ΙοευπιεηΙ 50 ρΓονί(1ε<3 ριίΓδίΐΕηί ΚεΓείο. δυο5 ηοίϊοε ογ οίΗετ \νπίίεη 
εοιηπιαηίεβίϊοη ιτΐ3γ 5ε (ΙεΙίνεΓείΙ ρεΓδοηβΠγ ογ δεηί 5γ εϊγ εοιιηεΓ ογ ίβεδίπιϊΐε 
5υί ιτιβγ ηοί 5ε δεηί 5γ ε-ητίΕΐΙ ογ οίΙιεΓ εΙεείΓοηϊο ίοητίΕΐ. Τ5ε 3<1<ΐΓε55 ίοΓ 
δεηάεε οί εβοΗ Ρ3ΐ1γ ίο ΙΑ $5αΙΙ 5ε ί5ε 3<1(ΐΓε55 δεί ουί 5ε1ο\ν (ογ οίΗεΓ 3ί15Γε5$ 
35 δαοΙι Ραιΐγ ίο ΙΑ ιηαγ ηοίίίγ ίο ίΙιε οίΗοΓδ ίη ννπίϊη£ Γείειτίηβ ίο ίΐιίδ οΐ3ΐΐδθ 
οί ί5ίδ Αβτεειτιεηί): 

ΗΚ 

Α<1(ΐΓβ55: Μεδθ§είοη Ανεηυε 227-231, 15451 ΑίΙιεηδ Οηεεοε 

Ρ30δίιτιϋε: +30210 6537089 

ΑίίεηΙϊοη: ΜϊηίδίεΓ$ Οίίιεε 

ΙΤδΥ ε/ο ΚΙΧ Κίην Ρϊηη 

Α^Οίεδδ: Υρδίΐαηίου δίΓ. 2, 10675, Αίΐιεηδ - ΟΓεεοε 

ΡαοδίΓηίΙε: + 30 210 7264510 

Αίίεηίίοη: Μγ ΑΚϊο Ιίο νΪ3 ΟΗπδΙίηβ Ρβηα^ουΐεα, 

Ηϋνν 

ΑιίίίΓεδδ: \νεΓίί$ίΓ3δ$ε 112 - 114, 24143, Κίεΐ - Οειτηαηγ 

ΡαοδΪΓηϋε: +49 40 18002270 

Αίίεηίίοη: Μγ Τοί'δίεπ ΚοεηΕει· 

ΑϋΜ 

Αάώ-εδδ: Ρ.Ο. Βοχ 107241, ΡοΠ Ζ3γε<1, Ν3νγ Αγο 3 - Α5υ ϋ536ί, ΙΙΑΕ 


ΡΒΟδίίαΐΙε: +971 2 4450644 
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ΑίΐεηΙϊοη: Μγ Ι&βικί&τ δαία 

ΤΚΜδ 

Αά(ΐΓε55: Ηειτηαηη-ΒΙοΗιτι-δίΓβδδε 3, 20457 Η3ΐτώιπ-§ - Οεπηβηγ 

Ρ305ΪΓηίΐ6: +494018001111 

Αίίεη(ίοη: Ογ. Ηαη8-ΟΗπ$ίορ5 ΑίζροοΙΐεη 

11. Τ1ιϊ5 Α^Γεβιηεηί, ϊηε1ικϋη£ ϊ(5 ρεΓίοπηαηεε 3ηοί ίηίεφίείαίίοη, αηϋ αΐ! αείδ αηΟ 
Ιΐ'3π3αοίίοη3 εοηίειηρΐ3(οί1 5εΐ'ε5γ, 55311 5ε ^ονεπιεϋ 5γ, οοπδίηιεεί αηΟ 
εηίθΓθθ(1 ϊη βεοοπ&ηεε ννϊΐΗ (5ε Ιβννδ οί(5ε Ηεΐΐεηίε Κεριι5ϋε. 

12. Αηγ (ϋχρυΐε 3Π5ΐη§ ουί οί ογ εοηπεείεΟ \νί(5 (5ϊ$ Α§Γεεπιεη(, δΐιαίΐ 5ε τεδοίνεά 
5γ 3Γ5ΐίΓ3(ϊοη ϊη Αίΐιεηδ, ΟΓεεεε εοηϋυείεΟ ϊη (5ε Ο τεεί ογ Εη£ΐί$5 1αη§υα£ε 
5γ (5Γοε (3) αιΤίίΓαΙΟΓδ ριίΓδυαηί ίο (5ε ρι·οεε4αΓ3ΐ ιυΐεδ οί (5ε ΙΟΟ. ΗΚ ννίΐΐ 
3ρροίηί οηε 3Γ5ί(Γ3ίοι· βηΟ Η8Υ, Ηϋ\ν αη<1 ΑϋΜ ννϋΙ ]οίη(!γ αρροίηΐ (5ε οίΙιβΓ 
3 γ5ι(γ3(ογ, ννΐιϋε (5ε (55x1 αΓβίίπιίοΓ, \ν5ο δ5α11 αεί 33 εΐιαίιτηαη οί (5ε ίπΕυηαΙ, 
δΙιαΙΙ 5ε οΗοδβη 5γ (5ε (\νο 3 γ5ϊ(γ3(ογ 8 αρροίηίετΙ 5γ ογ οη 5ε5ο1ί οί'ίΐιε ΡαιΧίεδ 
(ο ΙΑ. ίί 5ε/δ5ε ίδ ηο( εΗοδεη 5γ (5ε (ννο 3 γ5ϊ(γ3(οι· 5 ννίιΐιϊη (Ιιίιΐγ (30) (Ηγδ οί' 
(5ε 43(ε οί αρροίηίηιεηί οί (5ε 1α(εΓ οί (5ε ί\νο ραιίγ-αρροηιίεϋ 3 γ5ϊ(γ3£ογ5 (ο 5ε 
ΒρροίηίεΟ, Ιιε/κΗε $5311 5ε 3ρροηιίε4 ϊη αεεοπίαηοε \νΐ(5 (5ε ΙΟΟ ρίοοεϋυιβΐ 
τυίεδ. Ιί ϊδ εχρΓεδδΙγ εΐαπίιείΐ (Ιΐ3ί (5ε 3Γ5ί(Γ3(ίοη είαιΐδεδ εοηί3ίηε5 ϊη αιΐίεΐεδ 
28 οί Οοηίΐ'αείδ 012Β/00 3η0 021Β/02 55311 3ρρ!γ ίοτ 311 (Τδρυίεδ ίαΙΙϊη^ 
\νϊ(5ϊη (5εϊΐ' τεδρεείίνε δεορε. 

13. Τ5ίδ ΑβΓεβΓηεηί 5α$ 5εεη (ΐΓ3\νη ϊη 0Γεε5 3η<3 Εη^ϋδΐι Ιαη^ηα^ε αιχΐ ϊδ δϊ^ηεά 
ϊη Γίνε (5) οπ^ϊηαΐδ ϊη εαε5 Ιαηβΐιαξε. 1η ε&5ε οί αηγ ίΙϊδΟΓεραηεγ 5ε(ννεεη (5ε 
ΟΓεεΚ αηΟ Εη§1Ϊ55 εοηίΓβείυβ] (εχ(5 (5ε ΟεεΙ< (εχ( δΐιαίΐ ριενβίΐ. Οϊνεη (5ε 
εΐ353ΐίε(1 ιτιϊ1ί(3Γγ ΐηΓοπηαίιοπ αικί 43(3 εοηίαϊηεεί ίη δεείΐοηδ Β αικί Ο ΙιεΓεοί, 
οηΐγ ΗΚ., Η8Υ 3ηε! ΗϋΨ δΐιβίΐ (βΐίε Λιΐΐ νεΓδϊοηδ οί (5ε$ε δεείίοηδ. ΑΟΜ 3η<1 
ΤΚΜδ 55311 (35ε 3η οπ£Ϊη3ΐ \νί(5ουί 3ηγ Αηηεχε$. 

14. υροη 5Ϊ§ηίη§ οί Ι5ϊδ Αβτεειηεηί ΗΚ, ΗδΥ αηΟ Ηϋ\ν (3ε(ϊη§ ίοΓ ί($ε1ί 3Π(1 α$ 
ρΓοχγ οί ΡεπΌ8(33ΐ ΑΟ) ηιιιίιιαίΐγ 3£τεε (ο εχίεηά (5ε 5(αγ οί (5ε ρεη<ϋη§ 
3γ5ϊ(γ3(ϊοπ ρΓοεεε(ίϊη§3 Γε§3Γ(ϋη£ (5ε (επτηηαΐϊοη οί 8Μ214 από 8Μ 209 
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Οοηίτ3οί5 (ΙΟΟ 0386$ Νο 16721 ΟΖ & 16722/ΟΖ), ννΗίοΙι \ν&$ ϊηΐίίαΐΐγ 3£τεε<1 
χνϊίΗ είαυδε 4((1) οΓ ίΚε ΡΑ, £ογ ίίιε ρεποά 1 - 30 δερίεπΛεΓ, 2010. 

15. ΑΙΙ ρβγτηεηίδ ίο 6ε εΓΓεοίε<1 ΗΚ ιιηιίεΓ Ιΐιβ ΟοπίΓαοίδ 012Β/00 3η<1 021Β/02 
δΗηΙΙ ηοί 6ε $ιΛ)εοΐ ίο 3ηγ 3ρρΙϊθ3ΐ>1ε ϊηεοΐηε Ιβχ \νίίΗΗο1(1ίηβ$ 3η(1 ε3ρεα3ΐ1γ 
ίΐιοδε ρΓονκΙαΙ Γογ ϊη 3Γίϊε1ε 55 Εανν 2238/1994 αδ ευπ·εηί!γ ίη Γοίοε. 

16 - ΤΜδ 3§Γ66ηΐ6ηΙ δΐι&ΐΐ βεοοιηε αυίοιηαίΐθ3ΐ1γ ηυΐΐ &η<3 νοΐά ΐΓΚ&ίΐβο&ίίοη οικΙ/ογ 
βίε 01οδίη§ Ιιείδ ηοί ϊ&Εεη ρΐαεε υηίΐΐ δερίεπΛεΓ 30, 2010. ΤΙιε &6ονε άεαάΐίηε πι&γ 5ε 
εχΐεηάεά &8 Γογ 01θ8Ϊη§ Γο11ο\νϊη§ & ηηιίιιαΐ νντίίίεη δίαίεηιεηί οΓ βίε Ραιίΐεδ. 

1Ν \νΐΤΝΕδ$ ννΗειεοΓ, βίε Ρ3ΐ1ίε3 ίο ΙΑ Ιιανε δί}»ηε<ί ίΙιΐ$ ΑβΓεειηεηί ϊη 5 (Γίνε) 
οπβίηαΐδ ίιΐ βοίΐι ΟπεεΙί &ηβ ΕηβΙΐδΗ Ιοηβυαβε (ϊη ίοίαΙ 10 οπ^ΐπαΐδ) ΙΙΐΓου§1ι ΟιεΪΓ 
ΕϋίΗοπδεϋ ΓερΓεδεηΙαίίνεδ. 
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ΤΗΕ ΡΑΚΤΙΕ8 ΤΟ ΙΑ 


Ρογ Ηεΐΐεηϊο Κερυβίιο 


ΟεοΓ§ε Ρ3ρ3ΐ<οη5ί3ηίίηου Εν3η§ε!θ5 νεηίζεΙθ 5 

ΜίιιίίίεΓ οί Ρϊηαηοε ΜΐηϊκΙεΓοί Ναίϊοηαΐ ϋεί'οηοε 


Ρογ Ηεΐΐεηίο 51ιίρν3ΐίΐ3 5Α 


Αίαο ίίο 


Ογ Ρο(βΓ Βτ3θΕεΓ 


Ρογ Ηο\ν3ΐΓ!ί5\νεΓΐ<ε Ρευ^εΗε \¥ειί'ΐ ΟιπΕΗ 


ΤϋΓδίεη ΚοεηΙ<ει· 


Ρογ Αβυ Ρΐιβίιί Μ3 γ ΕΙΧ 


ΐ3ΐ<3η(ΐ3Γ δ3ί3 


Ρογ ΤΗγ55εηΚηιρρ Μ3πηε 3ν5ΐειτΐ5 ΑΟ 


Ογ Η3Π5 Οΐιηδίορίι Αΐζροάίεη 
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους. 

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΛΟΥΚΙΑ-ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

X. ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ 


Θεωρήθηκε καί τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. 
Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2010 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
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